ಕರ್ನಾಟಕ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/1:ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ:2೦೨೦ ರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
(0 / ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ.ಬೆಂಗಳೂರು 

Ib ವಿವಾಂಕ: 2.0.೦೦೭೦. 

ಇವಲಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಡ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


A 


ಇವಲಿಣೆ; 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, yi & 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ಕೊಠಡಿ ಪಂ:೭1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ. 


0 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಜಿತ್ಕ-ಹುತತಿವ/ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ:॥2 ದೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


pe 


ಮೇಲ್ಡಂಡ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಸಪಂಬಂಧಿಖಿದಂತೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ಷೆ-ಣುಕುತಿನ/ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 3 ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿನಿ 10೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂವಿದೆ ಲಗತ್ತಿಲಿ ಕಳುಹಿಪಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾ, 


( A ೫ [os 
ಉಪ ನಿದೆ 'ರು (ಫುದ್ರಾಯೋ) ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರಡ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಚುತ್ತೆ'ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ ಪಂಷ್ಯ ಡ್‌್‌ 
ಪಿ ಮೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ 
ಫನನ್ಕುರ'ಹೆನನು ಬಸವಂತರಾಯ (ಅಡ್ಡೂರು) 
ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ೦4.೦3.2೦2೦ 
[ri ಪಕ್ನಗಹ § sk ಉತ್ತರ 


ಪ್ರ 


@ 


ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್‌ ಯೊೋಂಜನೆ” ಅಮಷ್ಠಾನ | ಪಡಕ್‌ ಯೋಜನೆ” ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಷಿರುವ 
ಕ್ವರುವ ಮಾನದಂಡಗಳೇನು; (ವಿವರ | ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 
ರಣ್ತ ನೀಡಿದೆ. 


ನೀಡುವುದು) 


2೦1೪೨-೭೦ ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಯಾವ 
ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಣ 
ಯಾವ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; (ವಿಧಾವಪಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಸ್ಪುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ “ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮ 


ಪಿ.ಎಂ.ಜಿ,ಎಸ್‌.ವೈ-3 ರಡಿಯಣ್ಷಿ ವಿವಿಧ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು 
ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾರದ ಎನ್‌ಆರ್‌ಐಡಿಎ ಪಂಖ್ಸದೆ 


ಅನುಮೊಂದನೆದಾಗ ಸಳ್ಲಸಲಾದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ದಅದೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ವಿಧಾನ 
ಪಭಾ ಫ್ಲೆಂತ್ರವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿೀಚಬೇ&ದೆ. 


» |2೦1-20೦ ನೇ ಸಪಾಅನ ಈಡ್ಡೂರು 
ವಿಧಾನಪಭಾ ಪ್ಲೆಂತ್ರದಣ್ಲ ಈ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ರಸ್ತೆ 
ಗಳನ್ನು ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಕಡತ ಸಂಪ್ಯಾಗ್ರಾನನನಗ ತ ಆರ್‌ತರ್‌ನಪರಶರ 
5" 
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' (ಜೆ.ಎಸ್‌.ಪಂಶ್ವರಪ್ಪು 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚಿವರು 


F.No.P-17025/22/2017-RC {PMS ~ 357269) 
Government of India 
Ministry of Rural Development 
Department of Rural Development 
Rural Connectivity {RC} Division 


Krishi Bhavan, New Delhi 
Dated the 14% August, 2019 


To 


i The Principal Secretary of all PMGSY implementing States/UTs 
i. The Chief Engineer of all PMGSY implementing States/UTs 


Subject: - Programme Guidelines of PMGSY-IIl-reg. 


Sir, 

1 am directed to refer to the subject ‘cited above and to say that the Cabinet 
Committee on Economic Affairs (CCEA). in. its meeting held on 10% July, 2019 
approved Phase-Ill of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) for consolidation 
of Through Routes and Major Rural Links connecting habitations, inter-alia , to Gramin 
Agricultural Markets (GrAMs), Higher ‘Secondary Schools and Hospitals. A copy of 
Programme Guidelines is enclosed herewith for necessary action. i 


2. State Governments are requested’ to ‘initiate the process of preparation of 
Detailed Project Reports (DPRs) after completing all the pre-requisites as per the 
programme guidelines and submit the ‘project proposals for consideration and 
approval by the Competent Authority. 


Yours faithfully, 
(Dr. Surabhi Rai) 
Director (RC) 
Tele No:- 011-2338 3006 
Copy to:- 
i AUDirectors in NRIDA. 


ih. PS to Honble MRD/PS to Hon‘ble MoS (RD)/PS to Secretary (RD) 
il. PPStoAS {(RD)/ PPS to AS& FA 


PRADHAN MANTRI 
GRAM SADAK YOJANA 


Government of India 
Ministry of Rural development 


PROGRAMME GUIDELINES 


SORIANO TIT 
(TINGS =i) 


AUGUST, 2019 
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Part] - PROGRAMME OBJECTIVES AND GUIDING PRINCIPLES 
1. IMTRODUCTIGN 


1.1... Rural Road Connectivily, and its stistained availability, is a key 
component-of Rural. Development:as-it assures: continuing access‘ to economic 
and social services and thereby generates sustained increase in agricultural 
incomes .and productive employment opportunities. If is also, as a result, a vital 
ingredient in ensuring sustainable poverty reduction which demands a 
permanent:-rural “connectivity, encompassing’ -a high” level ‘of quality of 
construction followed by continuous post-construction' maintenance of thé road 
‘asset and in fact of the entire network. Rural roads influence the process, of 
growth by: facilitating dispersal of knowledge and reduction of inequalities. They 
act as infrastructure multiplier and poverty reducer. 


ಸೈ.2. With the objective of providing rural connectivity, the Government of 
india had launched the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (referred as 
PMGSY-| hereinafter) on 25" December, 2000 to provide all-weather access 1o 
eligible unconnected habitations with population up to 500(Census 2001) in 
plain area and 250 and above in Special category States(States of North East, 
Jammu and Kashmir,Himachal Pradesh, Uttarakhand), Desert Area as identified 
by Desert Development Programme. and 88 selected Backward Districts as 
identified by Ministry of Home Affairs/Planning Commission ‘as a strategy for 

- poverty alleviation. However, ‘as the. programme unfolded, a need-was ‘felt for 
consolidation of the existing Rural Road Network to.improve its efficiency as a 
provider of transportation services, side by side of continuing the momentum in 
fast-tracking the completion of the ongoing PMGSY programme. In the year 
2013, in order to provide better connectivity to LWE regions, special provision 
was made to provide connectivity to habitations in the population category ‘of 
100-249. Further in:the:same year, PMGSY-ll:was launched for upgradation-of 
selected Through Routes and Major Rural Links (MRLs) with a target to‘upgrade 
50,000 km in various states: and. Union Territories. Subsequently, inthe year 
2018, Rural Connectivity Projects for Left Wing Extremism Affected. Areas 
(RCPLWEA) was launched as separate veitical under PMGSY. 


1.3 The implementation of the ongoing PMGSY-| and PMGSY-l! as also 
construction and upgradation of non-PMGSY rural roads by states:under ‘their: 
own programmes has helped immensely in iifting the income of rural masses. 
has also enabled creation of a reasonable absorption ‘capacity: of rural works 
departments and state PWDs, structures and procedures for implementation 


yh 


including quality assurance atrangemenis. The Union Finance Minister in his 
Budget Speech on 1° February, 2018 made following announcement: 

“Task. of connecting all eligible habitations with an all-weather road has been 
substantially completed, with. the target date brought forward. to March, 2019 
from-March 2022; It is-now time-to sirengthen-and-widen: its ambit further-to 
inctide major tink. routes which connect habitations. to agricultural and rural 
markets (GrAMs), high secondary schools and hospitals. Prime Minister Gram 
Sadak Yojana Phase Ii! will include such linkages” 


2. Objectives of PHGSY-H1. 


21. The. PMGSY-lll envisages consolidation of the existing Rural. Road 
Network by upgradation of existing Through Routes and Major Rural Links that 
connect habitations to 


+ Gramin Agricultural Markets (GrAMs) 
+ Higher Secondary Schools 
e Hospitals 


PMGSY-l1 will include such linkages. 


22 The government is keen to facilitate easy. and faster movement to. and 
from the food processing. centers. Mandi (Agricultural markets) and other farmer 
related.enterprises. This is expected to transport both agricultural inputs as well 
as outputs, This not only helps the farm production, but also yields many direct 
and indirect benefits such as minimizing the. spoilage of perishable. goods like. 
fresh fruits and vegetables and ensures adequate remunerative prices for them. 
. Such.a facility ultimately.leads to increased agrarian: economy. and. helps the 
development .of the ‘region, creating ‘multiple. opportunities. in wage and ‘self 
employment. 


23 Aflordable and .easy. access. to- high schools. and-‘higher: secondary 
schools is the need of the hour in the present technological improvements in.all 
sectors. . Education. leads. to multiple opportunities, :: Improved. access. to 
education. centers . helps in. beiter school attendance ‘and higher. level ‘of 
education. p 


2.4. Providing. affordable and easily accessible health facilities. is prime: focus 
of the. government ‘for. which: road. -cornectivity.. plays an. important.-role. -All 
Weather. roads..have:.shown a. very. positive: correlation fo.-improve: in: health 
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indicators. 


2.5 The.program will focus on upgradation of existing Through Routes and 
Major Rural Links based on priority ‘giving importance to critical facilities like the 
rural markets and-education & health facilities. However, new consiruction: may 
be allowed only as a part of upgradation project to connect Gramin Agricultural 
Markets(GrAMs)fwarehouses, Govermment hospitals and Educational 
Institutions, in case they are not connected already with a metalled road or 
require strengthening and widening of existing roads. 


2.6 The process of identifying and prioritization of the Through Routes and 
the Major Rural Links under this programme is detailed in subsequent paras. 


Part Il - PLANNING, FUNDING, CONSTRUCTION AND MAINTENANCE OF 
RURAL ROADS 


3. PLANNING FOR RURAL ROADS 


3.1 Proper planning is imperative to achieve the objectives of the Programme 
in a systematic and cost effective manner. Chapter 3 of the Operations Manual-of 
PMGSY, for the Preparation of Block/District Rural Roads Plan (DRRP) shall be 
treated as part of the Guidelines and would be amended to the extent required 
by the present Guidelines. The Manual already sets out. various steps in the 
planning process and" lays down the role of different Agencies including the 
Intermediate Panchayat, the District Panchayat as well as the State Level 
Standing ‘Committee. The revised and updated DRRPs would constitute 
the basis for all planning exercises under PMGSY ~Ill 


32 The District Rural Roads Plan would include the entire existing road 
network system Nn the District and would: be updated to include roads built under 
PMGSY, and other State Schemes etc including the rural roads providing 
access to alf habitations. (universal access). Whereas the concept of Through 
Routes ‘and Link Routes was basically included in’ Core Network in PMGsY-, 
the revision of DRRP encompassed identification of the Through Routes (TRs), 
Major‘ Rural Links (MRLs) and Link Routes (LRs) under PMGSY-li. Notably, 
PMGSY-Il} would’ also be based’ upon the DRRP. The State will identify’ and 
number all Through Routes and Major Rural Links in the Block during the 
preparation. of road inventory in the Block irrespective of whether they are 
selected’as candidate roads eventually. As under PMGSY-l!, the Census 2011 
will be used for‘purposes of population data of the habitations in the DRRP to 
help determine the candidate Roads for purposes of Upgradation under 
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ಷ್ಯಾುಹನಾರರಾಾಾರರಗರಾ ಲ ——————————— 
PMGSY-I. 


43.. To facilitate identification. and prioritization .of roads, the mechanism ‘of 
ranking and: determination of marks scored would ‘be based upon parameters:of 
population.-served,--agricuifural.. market... educational : and...medical, facilities, 
transport. infrastructure: variables and weightages: thereof: as stipulated: ‘in 
Annexure-l to these Guidelines. It. would be. necessary. that selection of 
candidate roads is objectively based: on the sum ‘total of the marks, ‘obtained by 
particular road. 


3.34) In-order to have broader coverage, the minimum: length of sum total of | 
candidate roads selected should be five times the length of roads to be 

proposed from each Block/District. The State ‘should ensure that all eligible 

Through Routes/Major Rural Links in the Block are considered. for candidate 

roads at the time of deciding priority. Each district. would thus prepare a 

Comprehensive. Upgradation cum Consolidation Priority ‘Lists {(CUCPL) based 

on:the road ‘score. 


3.3 (i) Updation of DRRP: Under PMGSY - ill, District Rural Rdads Plan is the 
basis for selection of roads. The existing DRRP prepared for PMGSY-| and 
PMGSY-Il ‘could be revised and updated incorporating new construction and 
improvements of the surface type and condition of the roads as of 2018 or later 
when ‘the ‘State comes for sanction of projects on the basis of 
addition/upgradation of roads under various schemes of the Central and State 
Governments. Such updating of DRRP, may be carried out every alternate year, 
incorporating ‘the surface condition of all roads and any new alignments 
developed under various schemes of the Central and. State Governments. 


3.4 The DRRP would first be prepared at the Block level taking into 
consideration the Census data of 2011 and in accordance with ‘the ‘directions 
contained in the Operations Manual of PMGSY-l(Refer Para 3.1). In short, 
the ‘existing road network would-be ‘drawn up, and the identified candidate road 
alignments ‘marked’on ‘the map. This ‘shall constitute the ‘Block Level Master 
Plan: Efforts should bé'made to have continuity ‘of Thraugh Routes across ‘the 
block! district boundaries. 


3:5: The Draft DRRP, ‘including ‘the existing road network, identified Through 
RoutesiMajor ‘Rural Links ‘and’ initial candidate roads will be uploaded ‘on 
COMMAS and linked with the GIS platform. This: is a mandatory requirement 
under PMGSY-Ill, as the finalization of DRRP, selection of candidate roads and 
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clearance of proposals will be based on verification of alignments using’ GIS. 
Notably, uniform meta-data standards and. colour coding systems and legends 
would be adopted for the rural road network applicable ‘to-all States/UTs. While 
developing. DRRP on’GIS platform {Geospatial Rural‘Road Information System} 
as an:add-on layer {0 ‘the GIS, an inventory of local and marginal materials for 
road. works would. also be created t0 encourage use of such ‘materials to 
facilitate cost-effective: construction, On completion of this, the ‘State ‘shall 
request NRIDA to initiate vetting and provide feedback, 


3.6 After incorporating the feedback provided by NRIDA, the State shall place 
the DRRP. (including. all Block Level Rural Roads Plans i.e. BRRPs} before the 
Intermediate Panchayat for. consideration and approval. It: would. be 
simultaneously sent, along with the list of all candidate Through Routes/ 
Major Rural Links to the Members of Parliament (MPs), for their commenis, if 
any. After approval by the Intermediate Panchayat, the Plans would be placed 
before‘ the District Panchayat for its approval. It will be incumbent of the 
District Panchayat to ‘ensure that the suggestions given by the Members of 
Parliament are given full consideration within the framework ofthese Guidelines. 
Once approved by the District Panchayat, a copy of the DRRP would be sent 
{0 the State Level Standing Committee (SLSC} and after its approval to 
the State-level Rural Roads Development Agency {SRRDA) as well as the 
National Rural Infrastructure Development Agency {NRIDA), The State: shall finalize 
the draft DRRP uploaded on OMMAS. No road work shall be included in. the 
CUCPL unless it forms part of the approved DRRP. The same should. also be 
uploaded on OMMAS website. No road. work shall be included in the. final 
Candidate Road List as well as CUCPL unless it forms part of the approved DRRP 
and the Candidate Road List will be allowed to be uploaded:after DRRP has been 
finalized ‘and approved on OMMAS website. 


3.7 Procedure for Selection of Roads under PMGSY — ill 


3.7,1 The roads selected under PMGSY-lll are expected to be mainly Through 
Routes... Roads catering to large populations by -connecting: habitations over a 
large. area and which. act as collectors. of traffic from smaller roads, would. be 
teated.as Through Rouies. Aii Through Routes/Major Rural-Links in a Block will 
be identified and numbered during the preparation of the road inventory with the 
help. of Trace Maps. The. State may calculate the Utility Value-of ‘all these 
identified through routes for selection in Candidate. Roads ‘if they..mest: the 
objectives of PMGSY-lll. 


ನನಾದ ——————— 


3.7.2 “Trace Mapping" For the purpose of planning and optimal selection of 
candidate routes or identification of. Major Rural Links/T| hrough Routes, the 
State/PIU would trace the route from each habitation in a Block to the nearest 
mandihealth/education facilities on a map fo identify routes which are common 
to maximum habitations in their approach to their respective nearest facilities. 
Such routes may be identified by the State as Through Routes/Major Rural { 
Links to be included in Candidate Roads. These “Trace Maps” should be 
prepared preferably through GIS, ‘otherwise manually. NRIDA may issue 
guidelines and conduct trainings in this regard and provide technical support for 
the exercise. 


3.7.3 The habitations with different facilities are notably only points. As such 
their scores are point wise scores. However, since. a road is a line to be traced 
joining such. points, it is imperative. to arrive at a line score. The line score would 
be computed as the cumulative score of the habitations connected directly or 
indirectly by the candidate road. Indirectly benefited habitations within 3 km 
distance in plain areas and 5 km distance in hill areas from the proposed 
candidate road will only be considered for calculation of line score. The Utility 
Value (UV) of unit road length needs be computed by arriving at the cumulative 
line score of the road divided by its proposed length-for upgradation, Thus the 
utility value is ‘the line score per unit length. The candidate roads are to be 
selected by trace mapping. 


3.74 The candidate roads would be arranged in descending ‘order based on 
the. utility values to arrive at the priority list for the district considered (Refer 
Annexure-1); When two or more candidate roads are found to have the same 
utility values, the road serving more population should be given preference. It 
would be necessary to also keep track of inter block or inter district roads having 
potential and. such roads would also. become candidate roads. It is likely. that 
both segments will have high utility and it is preferable if the entire length. is 
included in.one go. 


3.75 lt is essential that if a Through. route. is- being. upgraded, -the higher 
category road that it leads. on to, say a Major District Road (MOR), should: have 
specifications. and, geometric standards ‘not lower. than that in.the upgradation 
design. - The State. Government would. therefore -need:-to include: a’ ‘project 
component funded out of its own budget for this purpose, if necessary, as an 
adjunct to the.programme. 


3.7.8 Since. some of the roads proposed-under. PMGSY-IIl may. have ‘higher 
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traffic density, ‘third party traffic survey would be required through a 
NiTlengineering institute selected by State through a transparent proceduire will 
be required.’ Paverent Condition Survey shotild be done periodically by the 
State Government. K 


4, FUNDING AND ALLOCATION 


4.1 Cost Sharing Pattern 


(i) The fund sharing pattern of construction cost under the Central anid 
State Government will bs thie same a5 currently applicable to PMGSY 
—1& PMGSY-Il. This is as under- 


ಸ FE) All ‘States except 8 North- 60% Centre and 
(i). C East States’ and 3 Himalayan 40% State 

3 States ( Jammu -& Kashmir, 

$ Himachal Pradesh & 

t Uttarakhand) 

b} 
9 - 8NE States including Sikkim 
t - Hil states of Himachal 
Pradesh, Jammu & Kashmir 90% Centre and 

A and Uttarakhand 10% State 

! ¢) Union Territories(UTs) 100% central 

My share 


enance. covering routine. maintenance. for initial 5 years ‘after 
construction and also for further 5 years including periodic renewal as 
per requirement, special repairs and emergency maintenance shall-be 
fully-borne by the respective State/uT. 


42 Eligibility and Funding for PMGSY-il 


4,21 Al States and Union Territories would be eligible to participate under 
PMGSY-Ill. However, in order to ensure that contracting capacity is riot drawn 
away from PMGSY-/PMGSY-Il works, States/UTs would be able to join only 
after sanction of 100% works of PMGSY-! and PMGSY-I, and award of 90% of 
length. States must‘also commit to crediting requisite installments: of the State 
share ‘of ‘construction ‘cost and full maintenance cost. Maintenance ‘finds 
released ‘and’ periodic renewal ‘of roads ‘carried out by the States shall be 
reviewed through OMMAS at the time of sanctioning of proposals of PMGSY-Ill. 


4.2.2 The roads in the initial five year guarantee period (Defect Liability 
Period) and post five year guarantee period will be maintained by the States. 
Periodic renewal cf ‘roads after initial five year guarantee period ‘or later as per 


requitement, based on. condition. assessment shall. aiso. ‘be. carried out by the 
States: . The States will enter into a Memorandum of Understanding with. the 
Minisiry of Rural Development. Government. of India before launching: ofthe 
Scheme in the concerned State for providing adequate funds for maintenance of 
roads.:-constructedfupgraded..-under. -PMGSY...-for..-initial.. five... years. -routing 
maintenance, and for further five year routine maintenance ‘including; periodic 
renewal as per requirement. 


42.3 The programme will focus: on-upgradation' of Through: Routes and. Major 
Rural Links (MRLs} within ‘the: State specific target. These could-be:roads up-to 
the category of ODR, even though ‘not constructed under’ PMGSY and on‘the 
basis’ of capacity requirement to accommodate traffic to provide the required 
level of service. 


No roads; ¢an be: taken -up under PMGSY-lIf before completion af 10 years. of 
design life. 


4.2.4 States { UTs that have undertaken amendments in their respective State 
Marketing regulations to adopt major pro-reforms provisions of State/ UT 
Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation)-Model 
Act 2017 shall he accorded priority in PMGSY Ill for connecting village roads to 
agricultural markets and mandis. 


5. PROPOSALS 


51 In order to manage the rural road network for upgradation and 
maintenance planning, all States will (in-house or outsourced. through a 
procedure approved by NRIDA} carry out on a continuing basis, with a 2-year 
cycle, ‘a’ Pavement Condition Survey of the District Rural Road Networks 
{(ORRP) through ‘instrumented vehicles’like bump indicator or any other reliable 
method. Detailed: Guidelineson-the methodology and ‘analysis are:availablein 
Operations Manual of PMGSY-| and modifications if any, will be issued by the 
Ministry “from: time “10 time The Survey will yield a Pavement Condition Index 
(PCljon:a scale of 1 to 5 (very poor to very good). Each PIU shall enter the PCt 
data inthe ‘OMMAS ‘database ‘which will ‘enable generation “of processed 
information, including a list of roads and‘their PCI values. 


There. may: be’ some “roads ‘which: would require“only improvement in riding 
surface:by-relaying of surface course: The State ‘may decide its priority between 
consolidation and up gradation and propose such roads for improving ‘the riding 
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quality. in no case. total length ‘of such roads. {proposed for improving riding 
quality} ‘shail ‘be ‘more than’ 20% of State specific allocation, with. the same 
criteria of connecting rural markets/schools/hospitals. 


All up-gradation and improvement (with maximum limit: up to 20%) to: riding - 
quality prioritization will be done from this'list. 


52 The Comprehensive Upgradation cum Consolidation Priority Lists 
(CUCPL) will be prepared ‘District-wise ‘(where. only. a truncated portion of the 
road :is ‘to be. taken. ‘under. upgradation, only” that portion needs’ to be 
-mentfioned, by chainage) in the following proforma: - 


District: 
Totaf 
\ lation . of 
Road | Name Year of Present erage PCI Robation © ts 
Blo | code | of | constr | periotic | Surface) Utility geFCI | served byroad. 
ek FA through uction | renewaf type | Value 


MRL 


The roads will be ranked by utility value, District-wise (Refer Annexure-1 for 
determining the marks obtained by the road). Annual proposals will be made 
from this list in order of ranking, subject to qualifying the PCI. The CUCPL shall 
be revised on 31° March each year based on latest weighted average PCI. The 
candidate roads shall be preferably of length not less than 5 kms. 


The CUCPL will be verified on the ground on sample basis, through the: STAs 
and the NQM/SQM system before it is processed for further approvals. The STAs 
will-undertake 100% verification of the List for. consistency check:on the basis of 
the. PCI data-furnished by the District.and:also sample ground checking, 


5.3. After the initial-CUCPL is prepared ‘and verified, it shall ‘be placed: before 
the: District Panchayat. The Members. of Parliament 1 Members. of. Legislative 
Assembly. shali be ‘given a copy of, the CUCPL ‘suggestions ‘of lower level 
Panchayati institutions shail be given: the fullest consideration. by the. District 
Panchayat while according its approval. The approved CUCPL ‘shall: be the 
basis of all upgradation. ‘proposals. ‘Such proposals that. cannot-be included 
would be.communicated in-writing -to-Members of Parliament with-reasons for 
non-inclusion in.each case. 


54 The fist of road works to be taken up under the PMGSY-ill will be 
finalised each: year by the District. Panchayat from the updated CUCPL ‘in 
accordance with the allocation of funds meantfor PMGSY-Ill communicated fo 
the District” The District Panchayat ‘shall-finalise the-list-thraugh-a-consultative 
process “ involving. lower’ level Panchayati Institutions and elected 
representatives. It must be ensured that the proposed road works: are part of 
the updated DRRP. 


5.5 . The Annual proposals will be based on the CUCPL following the Order of 
Priority (subjectto PCH). However, it is possible that there are. inadvertent errors 
or omissions, particularly in the selection of Through Routes. Accordingly; itis 
desirable to also associate public representatives while finalizing the selection of 
road works in the annual proposals. The proposals of the Members of 
Parliament are required to be given full consideration, for this purpose: 


({) The CUCPL should be sent to concerned MPs with the request 
that their proposals on the selection of works out of the CUCPL 
should be sent to the District Panchayat. it is suggested that at 
least 15 clear days may be given for the purpose. 


(iy In order to ensure that the prioritisation has some reference to the 
funding avaitable, the size ‘of proposals expected may also be 
indicated to the Members ‘of Parliament while forwarding the 
CUCFPL list to them. District wise allocation may be indicated to 
enable choice with the requisite geographical spread. It would be 
ensured that such proposals of Members of Parliament which 
adhere t» the Order. of. Priority. would. be invariably. accepted 
subject to consideration of equitable allocation: of funds and need 
for upgradation, 


{ili} ‘The proposals received from the Members of Parliament by the 
stipulated date would be given full consideration in the District 
Panchayat which would record the. reason in each case of non- 
inclusion.. Such. proposals: that:-cannot: be. included would be 
tommunicated in writing tothe Members of Parliament with 
reasons for non-inclusion of such proposals in‘each ‘case. Jt would 
be preferable if the communication is issued from the Nodal 
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Department at a senior level. 


5.8 . While “Lok. Sabha Members would. be ‘consulted “in respect: of ‘their 
constituencies, Rajya Sabha Members will be:consulfed in respect of that District 
ofthe State they represent for which ‘they have been nomifiated: as Co- 
Chairman. of the District Vigilance & Monitoring Committee of the Ministry of 
Rural Development: 


5.7 Iwill be the responsibility of the State Govemment / Distriot Panchayat to 
ensure that land required, if any for the proposed Right-of-Way is available for 
taking up the ‘proposed upgradation ‘road’ works: A’ certificate ‘that land is 
available must accompany the proposal for each road work. It must be noted 
that the PMGSY-Ill ‘doas not provide any funds for Land Acquisition. However, 
this does not mean that acquisition cannot be done by the State Government at 
its own'cost. The State Government may also lay down guidelines for voluntary 
donation, exchange or ‘other mechanisms to ensure availability ‘of land. The 
process of making land available for the road works should sub-serve the 
common good and also be just and equitable. The details. of land made 
available should be reflected in the local land records to avoid disputes, 
immediately upon approval of road work and preferably before-commencement 
of execution of work. Environment and Forest clearances will: be mandatory 
before seeking clearances of any PMGSY-Ill projects. 


5.8 Under the PMGSY-IIl, the upgradation works on the CUCPL would be 
eligible as per Table-1 below; - 


Table 1: Eligible Upgradation Works under PMGSY. 


S.No. Particulars Remarks 
1. ‘Upgradation of Through Rouites and major link routes Additional cost ‘for 
under CUCPL Pavement 


compositions, 

provided over and 
above the designed 
crust required for 5} 
msa shall be: entirely 


borne by the State. 


(h Widening and-strengthening from single-lane to 
intermediate-lane width 


(il) Strengthening of pavement which have crossed the Pro-rata cost for 
threshold:of 10-year design life: carriageway over] 


೩ಗರ ಷುಂ೪e 55 
(a): Single lane width 


a ಸ shal be entirely 
{b) k Intermediateftwo lane width borne by the State. 
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Fi improving riding quality on selected Through Routes | The overall length 
| and Major Rural Links to enhance energy efficiency and “j under the! 
reducing pollution and carbon footprint {PMGSY Roads | programme is not fo 
with more than 10-years of design life} exceed 20. percent of] 1 
total -length-allocated 
| under PMGSY-I. 
2. Construction of long span bridges. on roads. proposed. in| The overall width of 
| PMGSY-lil. the bridge shall be 
8:40 m.: The pro-rata 
} cost for bridges width 
over and above this 
shall be entirely 
bome by‘the State. 


5,9 . For.long span bridges given in Table 41: above, it may be noted that.Long 

Span Bridges on only the roads proposed under PMGSY-lll would be covered 

under the Scheme (150 m in normal areas and 200 m in special category states | 
as ‘defined ‘in: para-4.1). Cost of length over and ‘above this threshold shall‘be 
borne by the State. Stand alone long span bridges of length beyond 15m shall 
not.be permissible. Only bridges which have completed their design life and in 
dilapidated condition may be included for replacement, based on justification 
and structural evaluation. “ Conditions for considering a bridge ‘should be 
specified: - 


a..Bridge should have completed its design life: 

b. Dilapidated or distressed condition of the bridge should be certified 
through an inspection by a bridge expert. 

c. Traffic conditions 

d. Any-existing submersible ‘bridge needing replacement 'as:per guideline 


Submersible causeways would not be allowed except in some unique 
geographies. 


Separate DPRs shall be prepared for these long span bridges. Where the 
task is ‘out sourced to. Consultants, the. States shall satisfy themselves about 
‘their experience and competence in undertaking such assignment. 


5,10... Under. the. PMGSY-iIl,.. stress. will: “be. laid -on.”promoting:. green 
technologies, climate resilient design. strategies, promoting. use. of locally 
available materials and industrial wastefby products etc. Guidelines on 
Technology ‘initiatives in PMGSY may be referred to for the same.” 


6.4... ‘Each State Government (including UT Administration) would identify one 
or two suitable Agencies (having a presence in all the Districts and with 
established ‘competence in executing time-bound road construction works), to 
be designated ‘as Executing Agericies (tne same as identified for PMGSY-l). 
These ‘could be the Public Works Department / Rural Engineering Service / 
Organisation ‘ Rural Works Department f Zilla Parishad / Panchayati Raj 
Engineering Department etc..who have been in existence for a number of years, 
and:have the necessary experience, expertise and manpower for construction of 
rural road works. In States where more than one Executing Agency has been 
identified by the State Government for PMGSY-|,- the State Government wilt 
have ‘to designate one of them as the Principal Agency for the. purpose of 
PMGSY-Iil. The Executing: Agency will-have a Programme Implementation 
Unit (PIU) in-the District, or a compact group of Districts, with ‘an officer ofthe 
rank of at least Executive Engineer as its head. The Administrative Department 
of the State Government responsible for the Principal Agency entrusted with the 
execution of the road works: will be the Nodal Department. 


6.2 The Nodal Department will designate the State-level autonomous Agency 
(SRRDA - the same as established for PMGSY-1), under its control for receiving 
the funds from the Ministry of Rural Development, as indicated in Para 19 and 
also-the matching: State Share from the State Government as per para 4.1. The 
Secretary in charge:of the Nodal Department or a senior officer will be the Chief 
Executive. All the proposals will be vetted by the Agency (SRRDA) before they 
are placed before the State Level Standing Committee (SLSC) and are sent to 
NRIDA for obtaining clearance of the Ministry of Rural Development. 


6.3 To ensure streamlined functioning and adequate coordination, officers of 
the PIU need to be made fully accountable to the SRRDA and must be brought 
under its‘administrative control: ‘The ‘SRRDA would function ‘as the ‘dedicated 
ageticy of ihe:Siaie Nodai: Department for rural roads, to ensure the integrated 
development of rural. roads through the various schemes including PMGSY: The 
Chief Executive Officer (CEO), Chief Engineer! Engineer-in-Chief, Financial 
Controller (FC), Empowered Officer, IT Nodal Officer {ITNO) and State Quality 
Coordinator (SQC) designated under PMGSY-| would continue to function under 


PMGSY-IIl in addition, there will be a separate officer of at least Superintending 
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Engineer level, responsibie for Maintenance. Management, Road Safety and 
Training. 


8.4. ‘The State Level Standing Committee (SLSC)'set up for PMGSY-! would 
also continue to function: for PMGSY-Il-and PMGSY-iil. The:SLSC would-be 
headed:by the Chief Secretary -or Additional Chief Secretary with. members of 
various stakeholders of the programme namely Secretaries of the Departments 
of Rural Development, Panchayats, PWD, Forests, Social Welfare, Finance, 
Revenue, Health, Education and Transport. The State Technical Agencies and 
| State Informatics Officer (SIC) may be special invitees. 

Thé'Comrnittee shall vet the DRRP, CUCPL and ‘shall cléar the annlial project 
proposals.’ The Committee shall also 


a. Monitor progress and quality 
Resolve issues relating to land availability and forest! environment 
clearance 

[os Oversee maintenance funding arrangements for PMGSY roads 
constructed: as per MoU and the entire DRRP as per maintenance 
policy.of the State 

d. Oversee: road safety improvement measures and requirements 

ಈ. Review capacity at SRRDA and PIU levels including. financial 
management and on-line management and monitoring; and 

f: Ensure convergence of development programmes including 
construction planning and ‘transport facilities on’ the constructed 
roads and afforestation (greening alongside the roads), 


The. Executing Agency and Programme. Implementation Units. (PlUs} will be 
strengthened ‘as per requirements. A typical PIU shall be headed by an 
Executive. Engineer ‘level officer supported: by the hierarchy:-of lower level 
engineers, such ‘as-Assistant Engineers, ‘and Junior Engineers/Supervisors. in 
View-of the fact that maintenance:of.roads and road-safety:-are very important for 
the programme, a-dedicated ‘Assistant ‘Engineer level ‘officer ‘should ‘be: a partof 
each :PIU ‘for ‘taking ‘care -of ‘ planning. and “implementation: of maintenance: 
management and road-safety requirements. 


The-PIU:engineers‘implementing: PMGSY-lIl’ shouldbe well versed ‘with ‘the 
quality-assurance mechanism, “The'engineers will be trained: by the SRROA at 
reputed training centers, drawing faculty from both academia as well as from the 
practicing engineers, as an essential part of the programme and NRIDA will also 
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organize training on key aspects. 


6.5. “NRIDA has identified in-consultation with each:State Government, reputed 
Technical Institutions, designated as ‘State Technical: Agencies (STAs) to provide: 
outsourced technical support to the PlUs. The STAs would vet the: District Rural 
Roads Plan, check the CUCPL and scrutinise the DPRs ‘prepared under the 
Annual proposals. The coordination of activities of the STAs would be 
performed by the NRIDA, who may add to or delete institutions, from the list, as 
well as to entrust specific tasks. to them, NRiDA:may from time ‘to time-identify 
additional technically qualified agencies to provide-these services to the. State 
Governments. and to perform such other functions as may be necessary in the 
interest of the programme. 


6.6... NRIDA has also identified reputed Technical and Research Institutions 
such as the Indian Institutes of Technology ‘as Principal Technical Agency (PTA) 
for various groups of States. The PTAs will provide technical “support, take up 
research “projects, study and evaluate different technologies and. advise on 
measures to improve the quality and cost norms of Rural Roads as also safety 
engineering measures. The Principal Technical Agencies shall also coordinate the 
work‘of the STAs in their jurisdiction, and coordinate, training and-capacity building 
activities with the assistance of the STAs. 


7. PREPARATION OF PROJECT PROPOSALS AND THEIR CLEARANCE 


7:1: After approval by the District Panchayat, the ‘proposals would be 
forwarded:‘by. the: PIU to the SRRDA. The: PIU. will at ‘that ‘time prepare the 
details ‘of proposals: forwarded:by the Members of Parliament;-and action taken 
thereon, inProforma MP and MP-liand send it along with the proposals. In'all 
cases where the proposat-of an:MP has not been included, ‘cogent reasons shall 
be given based on the reasons given by the District Panchavat. 


7.2 The SRRDA shall vet the proposals.to ensure that they are in-accordance 


with ‘the. Guidefines ‘and ‘shall place: them. before. the : State-level. Standing 


Committee along with-the MP-| and MP-l:Statements. 
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7.3... The State. Level Standing Committee (SLSC) would scrutinize the 
proposals. to see.that. they are in accordance with the. Guidelines and that the 
proposals of the Members of Parliament have been. given full consideration. 
After scrutiny by the State Level Standing Committee, the Programme 
implementation Units (PIUs) will prepare the Detailed Project Report (DPR) for 
each proposed road workin accordance with the Manual for Beri the DPRs 
‘and instructions issued by the NRIDA from time to (me: 


7,4 While commencing with the preparation of the DPR, the PIU will -hold.a 
consultation with, the. focal. community. through the mechanism. of the. Gram 
Panchayat in.order to. determine: the most suitable alignment, sort. out issues-of 
land: availability. (including: forest land). especially. due to road widening./ minor 
change in alignment etc., proposed tree plantation, moderate any adverse social 
and environmental impact and elicit necessary community participation in the 
programme. For this purpose, the PIU will organise a formal ‘Transect Walk’ as 
follows: 


[S The Transect walk shail be organized by the.AE, accompanied. by: 
the Patwari, the local SHO of Police or his representative dealing 
with the traffic, the. Pradhan/ Panch of the. Panchayat / Ward ‘and 
local member of the Intermediate and District Panchayat, the 
Panchayat Secretary of ‘Gram Panchayat, ‘the JE, women PRI 
members and representatives of women Self Help Groups (SHGs) 
after adequate advance publicity. The Project Affected Persons 
and Range Forest officer or his representative ‘should ‘also be 
associated; in case they are involved. 


i. During the walk, issues relating to minor changes in alignments, 
land requirements for the road and free plantation, thelr impact on 
landowners, etc: will: be: discussed: with :members of the local 
community present. 


Environmental impact on vegetation, soil and water etc. shall be 
identified for resolution. 


Ww. At. least ten digital photographs of the Transect walk and some 
digital photographs of the Gram Sabha meeting, must.be taken, 
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v. During the walk, due opportunity shall be given to Project Affected 
Persons‘to put forward their ‘points of view, and they must be given 
written notice in advance. 


Atthe end of the walk, a Gram Sabha Meeting shall be:held, alignment shall.be 
finalised after recording the issues that arose during. the walk and the action 
taken / proposed to resolve the issues. This: shall be reduced to.writing in the 
form of Minutes of the Gram Sabha Meeting signed by the Pradhan { Panch, 
Intermediate/District Panchayat Member, if present,’ Secretary of ‘the Gram 
Panchayat, ‘other officials and Gram Sabha Members present. A copy of these 
Minutes along with at least 10 digital photographs of Transect Walk and some 
digital photographs’ of Gram Sabha meeting must be attached to the finalised 
DPR. : 


7.5. Even though. the. roads. taken up under PMGSY-lil - require. only 
upgradation of the. existing roads whose alignment is already fixed, still.a 
transect walk is important, because-of possible requirement of private land for 
road: widening or improvement in road geometrics and for tree plantations on 
roadside. A transect walk is also important to identify road safety problems ‘of 
cyclists and pedestrians etc. including school children, 


7.6 As part of PMGSY-ill,.a practical and. implementable. ‘Environmental 
Social Management . Framework - (ESMF) should . be developed as per the 
Guidelines. issued by NRIDA for ESMF . and provisions of ECoP should be 
followed. 


7.7 The PIU will ensure the following in preparing the Detailed Project 
Reports: 


() The ‘Rural Roads ‘constructed under PMGSYAIl must meet the 
technical specifications and geometric design’ standards given. in 


Secticztions 3 
f 


oi Rurai Roads, Rurai 
Roads Manual of the IRC (IRC: SP:20}) and. also, where 
required, the Hill Road Manual (IRC: SP:48) and other IRC Codes, 
Manuals relating to Road Signs, Pavement Markings, Crash 
Bartiers, Safety in construction zones etc. 


[()) Independent Traffic survey will ‘be done on all Candidate roads 
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(WM) 


(w) 


(vi) 


(wily 


and corresponding MDRs. Further, Axle. Load Surveys. will be 
carried out on such. proposed roads. which are to, be designed for 
projected traffic of. more.than.2 msa.and carriageway width af:5.5 
m. k 

The choice of design and surface for : the road would be 
determined, inter alia, by factors like traffic, soil type and rainfall, 
following the technical specifications laid, down in the. Guidelines 
for the. design of flexible pavements for low volume. rural: roads 
(IRC: SP:72-2015 for traffic up to TS category/2 msa}-and (IRC: 
37-2018 for traffic more than 2 msa) and guidelines for design of 
rigid pavements (IRC:'SP: 62-2014) 

Where the road passes through a Habitation, the road in the built- 
up area and for 50 metres on either side may be appropriately 
designed preferably asa Cement Concrete Road or with Paved 
Stones. Appropriate side drains and cross drainage will be 
provided to protect the road from damage to the road or the 
dwellings alongside. 


Wherever local rnaterials, Including Fly Ash, are available, they 
should be prescribed subject to adherence to technical norms and 
relevant Codes of Practice. 


Road Safety: Road Safety audit shall be mandatory requirement 
while preparing the DPR for PMGSY-lIl and it shall be audited by a 


certified road safety auditor, 


Rural Roads constructed under PMGSY must have proper 
embankment and drainage. ‘Adequate number and type of Cross 
Drainage (CD) works must be provided: based on site requirements 
ascertained through necessary. investigations. . In.case the length 
of an individual bridge exceeds 15m, a separate DPR wil be, 
prepared after site inspection. jointly by: the - Superintending 
Engineer and the State Technical .Agency/CE/nominated 


‘NQMinominated Bridge expert. 


7.8 -A“separate ‘maintenance “component “to be funded’ by the State 
Government out ofits resources will ‘also be‘provided in the DPR consisting of 5- 
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year routine maintenance cost and cost of periodic renewal at the end of the period. 
The routine ‘maintenance component will’ be contracted ‘out ‘along with the 
Upgradation, to‘the:same-contractor as per-the provisions of ‘the Standard Bidding 
Document (SBD). However, periodic renewal after 5-years may. ‘be carried out 
through bidding including next 5-years routine maintenance. 


79 The cost of preparing DPR, including surveys and investigations, safety 
audit, ‘and testing of materials will form part of the project cost, and will be 
shared ‘between State and Central Government in the same ratio as the 
main project. 


710 The detailed estimates willbe based: on the State Schedule of Rates 
(SSR) prepared using the Book of Specifications and Standard Data Book 
prescribed by the NRIDA. 


7.11 The Schedule ‘of Rates: (SoR) for States/UTs ‘shall ‘be published 
annually: and used. for all-rural roads. The Schedule of Rates may be State/ 
Circle specific and shall be got vefted from NRIDA before publication. 


7.12 Costing of projects under PMGSY-If 


({}) The cost of each project will cover the cost of construction and 
administrative cost. The cost of construction as well as the 
administrative costs will be shared between Central Government 
and State Government.in the ‘ratio given.in ‘para 4.1. However, 
tender premium shalf.be borne by the State Government in the 
manner given in para 11.5. 

(i Maintenance costs including routine, periodic and special repairs 
etc willbe bome fully by the State Government, 

(iiiy In orderto meet the State share under PMGSY-lil, States may use 
NABARD's RIDF loan facility or levy additional taxes, utilize Mandi 
related revenues, external assistance from Multilateral 
Development Agencies etc, 


8. PROGRAMMATIC REGUIREMENTS: 


8.1' ‘On the part of the States, readiness on the following issues would be a 
pre-requisite to participate in PMGSY- Ili. EA 
(0) Administrative arrangements. for paperless management: of the 
programme .through..use of -online:. systems: {including.-OMMAS 
accounting system). 
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(i). 
(ily 


(ivy 


[) 


[ 


(vil) 


Development of updated DRRP on GIS platform with both spatial 
and attribute data. 

Updation of data on OMMAS, with no data gaps, covering 
separate provisions for PMGSY-l, PMGSY-H and PMGSY-Ill. 
Maintenance-of PMGSY-roads.as per provisions of.PMGSY-1,-inter. 
alia covering five-year post construction maintenance, 
maintenance beyond the aforesaid period and periodic renewal. ‘In 
order to monitor that the roads are being maintained, the e-MARG 
module being adopted at present by the Madhya Pradesh Rural 
Roads. Development Authority shall.be used across States. 

All SRRDAs of participating States/UTs shall enter into an Mol, 
before launching of the scheme in the concemed State, with 
Ministry of Rural Development, Govt. of India fo ensure 
compliance with maintenance obligations under PMGSY-ill. This 
MoU would also cover issues. relating to quality management, 
executional capacity, . online programme and accounts 
management, road safety and community participation, 

PCI survey of DRRP roads. on an ongoing basis with a 2 -year 
cycle with data being reflected on .OMMAS and on the GIS. 
Publication of. annual road list including. details of contracted 
maintenance expenditure and financial year-wise actual 
expenditure. 


In addition, for each specific. set of proposals, the following. would also be 
required before the proposals can be considered by the Empowered Committee: 


8.2 Proposal Specific Requirements 


An independent safety audit during design. stage of the roads 
exceeding a length of 5 km as.a part of the DPR. 

An independent Axle Load. Survey. on: such proposed roads which 
are to be designed for projected traffic. of. more. than 1 msa and 
proposed for.widening to 5.5 m. carriageway, 

Mandatory... certificates. . regarding. land. availability and forest 
clearance, from the competent authorities, . 

Recommendations of SLSC, including indication ‘of availability of 
State share of funds. 

Formats similar to MP-!, MP-il and MP-til. 

Proper Maintenance provisions made for ‘the proposed roads: 

a) For.routine maintenance for 5-years post-construction in a 


20 


composite contract with the construction ‘contractor 

b) For periodic renewa! at the end of the 5-year period (or later 
based on condition assessment) post “construction 

c) For routine maintenance for 5 years post above period 

d) For balance lifecycle to be followed by another Upgradation 


KA SCRLNAY OF ANNUAL PROPOSALS 


9.1 After making entries in the On-Line Management, Monitoring and Accounting 
System (OMMAS) Software (see para 16.1), the PIU will forward the annual 
proposals along with the Detailed Project Reports to the STAs for scrutiny of the 
design and estiniates. It must be ensured that all requisite details. of the DPRs 
are entered in OMMAS inorder to enable the STA to complete the online check. 


9.2 “After verifying that the DPRs have been entered on OMMAS, the DPRs 
are to be scrutinised by the STAs in the light of the PMGSY Guidelines, MoRD 
Specifications, Rural Roads Manual (IRC SP20:2002) and where necessary the 
Hill Road Manual, and the applicable Schedule of Rates. In’ doing so, it shall be 
ensured that no lead charges would be payable for transportation of soil (except 
in case of Black Cotton Soil ? Sodic soil‘or in village portions). The. STA will in 
particular check the following: 


(i) Conformation of CUCPL 

(i) Proceedings of the Transect Walk 

(iy Certificate of land availability and forest clearance; 

(iv) Conformation to design standards as per properly conducted traffic 
survey 

{v) Separate DPR for bridge where length-of bridge exceeds 15 
meters; 

{vi} Resource efficiency in design, including use of, local and marginal 

4 materials, fly-ash, climate resilience and green fechnalogies; 

(vii) Preparation of estimates for 8-year routine maintenance, and for 
further five years routine maintenance including periodic renewal as 
per requirement, based on condition assessment. 

{viii} Compliance with ESMF as per Environment .Codes of Practice 
(ECOP) 

{ix} Road safety engineering measures are integral part of the design, 
estimate and the DPR. ' 


Since the roads taken up are important roads carrying higher intensity of 
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traffic, the design should satisfy the projected traffic requirements. 


9.3 After checking the DPRs and ensuring that they conform to. programme 
guidelines:and requirements, the STA will clear them and make entries accordingly 
in-OMMAS. 


94 The SRRDA will then forward the soft copy of the corrected DPRs to 
NRIDA. The NRIDA will scrutinize the proposals received from the SRRDA to 
ensure thatthe proposals have been made duly keeping.in. view the: Programme 
Guidelines and that they have ‘been. duly verified: by the-STAs.. DPRs will.be 
test checked based on OMMAS data entries, The annual proposals for each 
State would then be put up before the Empowered Committee for consideration 
after examination by the Rural Connectivity Division to ensure that they are 
complete and canbe considered for approval; 


9.5. . Under PMGSY-Il, the scrutiny. of project proposals will-be made, 100% on- 
line at alt levels. The projects would be uploaded on. OMMAS by. the executing 
agencies for scrutiny.at STA level with all details including estimates and drawings. 
$TAs would scrutinize the: projects on-line and will recommend.the.projects on-line: 
itself. STAs may alsogive remarks, if any on the proposal. PTAs would. further 
scrutinize at least 10 % of the STA-scrufinized proposals on sample basis, though 
this would. be. done parallel to the. approval process and would be. used mainly to 
improve quality of DPRs. 


10. EMPOWERED COMMITTEE 


10.1. . While clearing the projects of. PMGSY-Ill, the Empowered Committee 
would adopt the same procedure asin. para 10.1 of PMGSY-|-Guidelines...It 
would also: ensure that the States/UTs have fully complied with the requirements 
of Online Management, Monitoring. and. Accounting. System... {OMMAS). 
Empowered Committee would. review the performance of the State/UT based on 
COMMAS only, asunder PMGSY-Ill, it would be a transaction based information 
system. ೫ 


The Composition of Empowered Committee:is.as given below: 


Secretary:(RD) R »- Chairman 
Financial Adviser (RD) . Member : 
Adviser, NITiAayog Member. 


Director, CRRI Member 


Secretary General, IRC Member 
CE, Ministry of Road Transport and Highways Member 
Joint Secretary (RC) Member Convener 


Representatives of the State Government or Union Territory would be 
special invitees. 


10.2 Clearance. of the annual proposals will bein the same manner as’for 
PMGSY4I, ie. asper paras 10:1 and 10.2 of the PMGSY-| Giiidélines. 


41. TENDERING OF WORKS 


11.1 The procurement of works ‘under PMGSY-Ill. would be ‘through e- 
tendering. 


11.2 After the annual proposals have been cleared and Technical Sanction has 
been accorded, the Executing Agency would invite tenders. The well-established 
procedure for tendering, through’ competitive bidding, would be followed for all 
projects. All'the projects scrutinised by the STA and cleared bythe Ministry, wilt 
be ‘tendered as such, ‘and’ no changes shall be made ‘in the scope ‘of ‘Work 
without the prior approval ‘of the NRIDA. The States will fotow the Standard 
Bidding Document (SBD), prescribed by the NRIDA, for all teriders and further 
instructions issued in this matter. 


11.3 Since PMGSY places high emphasis on time and quality, States shall take 
steps to increase competition and to realistically assess Bid capacity. To this 
end, States shall ensure that all Tender notices aré putout on the internet under 
the OMMAS.‘Centralised evaluation of Bid capacity will be done to give ‘effect to 
the provision of ‘the SBD. States may empower the SRRDA to ‘call’ and decide 
tenders‘in the interest of speeding up the process. 


11.4: The tendering and contracting process and time periods willbe ‘as per 
the SBD. The State shall at all times update the OMMAS tendering module to 
enabie downioading of tender documents. Details of contracts entered into shall 
also be immediately entered into database. 


11.5 With-the ‘use of annual State Schedule of Rates, it is expected that on an 
average, the tendered value would approximate’ the ‘estimated value: All costs 
due to time over run, arbitration/judicial award shalf‘be' bome by the State 


23 


Governmerit. In case the value of tenders received is above the estimate that 
has been cleared by the Ministry, the difference (tender premium) pooled for 
the entire District for works cleared in a batch will be bome by the State 


Government. 


in case there is material change. in the scope of work or quantities, prior 
approval of NRIDA shall be obtained and difference absorbed in the District level 
surplus within the batch failing which net savings at State level within the phasef 
batch will be used for the purpose. Data change in OMMAS in such cases would 
be made with NRIDA's authorization. 


11.6 Within 15 days of the date of Work Order, signboards along with the 
Logo of the PMGSY should be erected at the site of road works. The 
signboards should indicate the name of the Programme (PMGSY), name of the 
road, its length, estimated cost, date of commencement and due date of 
completion of construction and name of the executing contractor, it is desirable. 
that after completion of construction, this is in the form of a permanent brick- 
masonry! concrete structure at both ‘ends of the road. 


12. PROGRAMME WIPLEMENTATION UNITS 


121 At the District level, the. Programme ‘would ‘be co-ordinated, and 
implemented through a: dedicated : Programme Implementation Unit {PIU} 
similar to the ones established for PMGSY, consisting-of adequate technical 
staff... All. PlUs will be manned by competent technical personnel'from amongst 
the available staff or through ‘deputation: from. ‘other similar: departments. In 
exceptional ‘cases. and. with. the prior approval of NRIDA, Consultants. may be 
engaged io build-up:or enhance.capacity. 


12.2 Alt-staff costs. will-be. borne by. the: State: Government. The-Pradhan Mantri 
Gram. Sadak Yojana does. not “provide: for-any ‘staff. costs,’ However, the 


administrative and {ravel.expenses.of Pili and. SRRDA costs will:be met to the 


following extent, withthe State Government bearing any-additional costs: 


item ಸ ಸ oFArndl Allocation 21 
| (a)-Admin.-expenses for Pils: 1.00% 
| {b) Travel Expenses of PiUs 0.50%. 


(©) Admin. & Travel expenses (SRRDA) | 0.25% R100 Lakh maximum)*_ | 


(4) Independent Quality Monitoring 27050 


tier) % 


* Excluding cost of procurement of computer hardware‘s and laboratory equipment 
“Honorarium of STAs for Joint Inspection of LSB site shall be met out of this 
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For this purpose: 


() 


(i) 


(iiiy 


(iv) 


() 


(vi) 


(i) 


Administrative expenses shall, in.addition to usual office expenses, 
include all expenses incurred in relation to the operation of the 
OMMAS computers and their maintenance, including internet 
charges and data entry costs. Amounts paid on account of 
outsourcing of execution and management related functiong may 
also be paid out of administrative expenses within. the limits 
prescribed: However, expenditure on purchase of vehicles, 
payment of salaries & wages and purchase or construction of 
buildings is not permissible. § 
Upgradation/replacement of computer hardware of the SRRDAS 
and PlUs as well as provision of hardware to the. newly established 
Pius for ‘operationalisation of OMMAS would be a-permissible tem 
of administrative expenditure. 

Procurement of laboratory. equipments for the newly established 
laboratories at the district, regional and state level as well as for 
strengthening of the existing laboratories at these levels would 
also be an admissible item of expenditure under administrative 
expenses. 

Procurement of computer hardware and laboratory equipment as 
suggested above would be allowed within the limit ‘of 1.75% of 
funds: ‘released ‘to ‘the SRRDAs ‘and the Plus for “their 
administrative “and travel ‘expenses, ‘However, 0:50% of flinds 
which ‘has been’ provided for the second tier quality monitoring 
should not be used for this purpose. 

The ceiling of Rs; 100 lakh for administrative and travel expenses 
of SRRDA is exclusive of expenditure incurred on procurement of 
computer hardware for the SRRDA/PIUs and procurement of 
laboratory equipment for district, regional, State level laboratories: 
The ‘amounts ‘shall’ be” released ‘tc’ the ‘SRRDA’ along with 
programme fund‘releases. The SRRDA ‘shall further allocate the 
amounts (by way of limits'set by the Empowered Officer) in respect 
of sl..‘no.:a):&.b)-to PlUs generally in proportion to the funds 
released {0 them, also keeping in view the actual pace:of work and 
requirements:in the Pils. p 

in case works lapse ‘or-are-dropped ‘at a later: stage, necessary 
adjustment will be made while releasing the next tranche ‘of 
expenses. 
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(vii) 


(x) 


(x) 


Funds for the purpose will be kept in a separate account 
‘Administrative Expenses Fund Account operated in a manner 
similar to the Programme Fund Account (see Para. 19). State 


Govemment funds for administrative expenses and incomes ofthe 


Agency used for administrative purposes may also be kept in the 
same account, but no other funds shall be credited to the account 
nor shall the account be used other than for defraying admissible 
administrative, travel and quality monitoring expenses. 

The releases ..of.. administrative .and travel. expenses shall be 
dependent on: 

(a) Continued updating of OMMAS modules 


(b) Appropriate dedication of the PIU ‘and its clear linkage to 


the SRRDA; and 


‘(e) ‘Adequate institutional mechanism ‘at the SRRDA ‘level 


including ‘nodal: IT-officer,. GIS ‘consultant(s), State Quality 
Coordinator, : -Financial Controller; - Empowered Officer, 
Maintenance, Safety and Training Officer. 

For Strengthening the SRRDA and to standardise procedure of 

fund release under Administrative Expenses Funds, ‘the following. 

procedures would be applicable:- 

(a) The State's etigibility under Administrative. Expenses Funds 
shall be decided based ‘on their Annual Allocation of the State. 
The eligibility of the State shall be 2.25% of the Annual 
Allocation of the State subject to the item-wise ceiling and 
would be the integral part of the Annual Allocation. 

{b) The releases ‘under “Administrative Expenses Funds shall be 
made available to the States Consolidated’:Fund in two 
‘installments... The first “installment:-amounting to 50% after 
‘deducting the opening balance in the. account.of Administrative 
Expenses Funds with the State as on 1st April of the Financial 
Year (including interest accrued) shall be released in the 
beginning ‘of the Financial Year. The second instalment of 
‘balance 50% ‘shall be released ‘upon ‘the utilization of 80% of 


~wie. the available funds ‘subject to fulfiiment of coriditions, if any, 


stipulated in the previous:release. 

(0). The funds released-under Administrative. Expenses Funds shall 
be.. spent. by. the States maximum. up..fo. 2.25% of the 
expenditure incurred on programme component during the 
particular financial year subject to the item-wise ceiling. The 
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expenditure over and above the ceiling would be met out of the 
State Share. 


12.3 No Agency charges will be admissible for road works takeri up undef this 
Programme. in case Executing Agencies levy charges in any form, such as 
Centage charges etc. it would have to be borne by the State Government. 


13. EXECUTION OF WORKS 


13.1 The relevant projects would be executed by the PlUs and completed within 
a period of 12 months from the date of issue of the Work Order. However, in IAP 
Districts, States may allow a period of 18 working months, subject to ne cost 
escalation on the Central share. A Work Programme shall. be obtained from the 
contractor for each work and-approved by. the.PIU. Payment shall be made only 
after the approval of the work programme, deploymenit by the Contractor of the 
requisite number of engineers and setting up of the Quality Control Laboratory at 
site. In this connection, it is clarified that. 


i... The period of 12 months shall comprise: 12 working months. In case 
the period for execution: is “likely ‘to be ‘adversely affected by 
monsoon or other seasonal factors, the time period for execution 
may be suitably determined while approving the work programme, 
but shall not exceed 18 calendar months in any case. 

i. Where a package comprises more than one roadwork, the total time 
given for completion. of the package: shall not. exceed 18 calendar ಪ 
months. ಪಿನ 

iii. Similarly, time period of 21-24 months would be ‘allowed for 
completion of cross drainage works exceeding 25-meter length, 
depending on site conditions. However, no extra liability, if any, on 
account of cost escalation shall be met from the programme funds 
provided by the Ministry of Rural Development. These conditions 
may be incorporated in the bid. documents. for bids to be-invitted for 
PMGSY projects in future: 

iv. Incase of selected 88 selected tribal’ and backward districts, the 
time limit up to 18 calendar months would be allowed for completion 
of work. However, ‘no extra liability, if any, on account ‘of cost 
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escalation shall be met from the programme fund provided by the 
Ministry of Rural Development, Gout. of India. 
v. Time-period-provided. inthe Notice Inviting Tender (NIT) and the 
Work . Programme. ‘shall be ‘strictly. enforced. Since time is. the 
sence of the contract, action must be taken against the contractor 
in cases of delay, as per the contract provisions. 
13.2 With the above schedule and considering 45 days as the average 
tendering time, all cleared works should be able to: be reported as.completed-at 
the end of 20th month from clearance by the Ministry. The eligibility for release of 
second installment ‘of subsequent year's cleared works will “be” determined 
accordingly (refer to Para 19). 


13.3 An important principle of the Pradhan: Maniri Gram Sadak Yojana is the 
assured’ availability of funds; so as to facilitate timely completion ‘of works. It shall 
be the responsibility of the Executing Agencies to ‘ensure timely payments tothe 
contractors, subject to satisfactory execution’ of work. Delays ‘in ‘payment ‘due 
should be avoided. Settlement of final bill with the contractor will be one of the 
parameters for monitoring the successful execution ‘of works and data entry ‘on 
OMMAS of the financial completion ‘of the works will be the only methodology ‘for 
computing the number of works that have been completed. 


13.4 To maintain qiiality, ensure timely completion ‘of works: and encourage rural 
road network maintenance, the Ministry of Rural Development may lay down 


schemes of incentives / disincentives for the States. 


13:5. The'execution of works under PMGSY-lll will be on lines similar to those'of 


- PMGSY-! and: PMGSY-ll: ‘However, adequate’ atteition isto be: given ‘by ‘the 


executing agency keeping in view the importance of roads ‘taken’ up ‘under 
PMGSY-ll and all efforts shall be made to make sure that the provisions made in 
the DPRs including safety engineering measures are transferred on to the ground 
faithfully maintaining the quality at each stage of execution and strictly adhering to. 
thé Stage Passing system. 


13.6 “NRIDA wil isstie detailed’ guidelines ‘on Contractor development to 
taciitate ‘coripetifion ‘and ensure ‘quality’ and efficiency. This wil include @ 
transparent rating system. NRIDA will also develop model guidelines to facilitate 
early stage contracting and: pelomance based contracts for roads taken up 
under PMGSY-t ' 


14. 4 INPRASTLCTURE DEVELOPHENT AGENCY 


14.1 ‘The Ministry of Rural Development has set up the National Rural 
Infrastructure Development Agency {NRIDA) ‘to. provide Operational and 
Management supportto the Programme.’ The NRIDA will provide support, inter 
alia, on the following: 

{0 Designs & Specifications and Cost norms. 

(i) Technical Agencies 

(ii) District Rural Roads Plans 

(iv) Scrutiny ‘of Project Proposals 

{v) - Quality Monitoring and Quality Assurance 

(vi) Monitoring of progress, including online monitoring 

(vi) R&D, including use of local, marginal and innovative materials, climate 

resilience, ‘green technologies 

(viliy Human. Resource Development, Capacity Building and Skill Development 

(ix). Asset Management System 

(x) - Road Safety and:Road Safety Audit 

(xi) Communications and Digital ‘Technologies. 

(xi). Geo-graphical Information System 

(xiii) Maintenance: Management including E-marg. 


14.2 All State Governments would ensure timely fumishing of all necessary 
reports, -data and ‘information to the: National: Rural Infrastructure Development 
Agency (NRIDA). 


14.3 The: NRIDA would leverage the Technical Assistance component 
included. in. externally aided projects ‘for supporting.-the States ‘in capacity 
building and skill development for efficient and ‘effective delivery of the. projects 
under'the programme; 


15. QUALITY CONTROL MECHANISH 


15.1 Ensuring the quality of the road ‘works is the responsibility. of the State 
Governments who are implementing the Programme, Quality shall be ensured 
in relation ta both cofisiruction and maintenance. Ta this end, all works. will be 
effectively supervised. The NRIDA will issue general. guidelines on. Quality 
Control and prescribe a Quality Assurance Handbook to regulate the. quality. 
control process at works level. Quality Assurance Registers containing ‘the 
results of tests prescribed in the Quality Assurance Handbook shall invariably be 
maintained for sach of the works. A site Quality Control Laboratory will be set up 
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by the Contractor for each package. Payments shall not be made to the 
Contractor unless the. Laboratory has been duly set up and equipped, quality 
control tests. are regularly conducted, recorded. and have been found to be 
successful. The Standard Bidding. Document shail incorporate suitable clauses, 
for ensuring Quality Control and.a Peformance Guarantes.by the Contractor. 


152 A three-tier Quality Control mechanism as envisaged under the existing 
PMGSY-| shall.be applicable for projects under the PMGSY-Ill.as well... The 
State Governments would be responsible for the first. two. tiers of the Quality 
Control Structure. The PIU will be. the first tier, whose. primary responsibility will 
be to ensure that all the materials. utilized: and the workmanship in. execution 
conform to the prescribed specifications. As the first tier, the PIU will supervise 
the site.quality, control laboratory set up by the contractor. It shall also. ensure 
that all the tests prescribed are carried cut at the specified time and place. by the 
specified person/ authority. 


15,3 . As the second tier of the Quality Control Structure, periodic inspections of 
works. will be carried out by Quality Control Units, engaged .by the State 
Government, independent of the PlUs. These officers! Agencies (who. will be 
called State Quality Monitors) would be expected to cairy out regular 
inspections and also get samples of material used tested in laboratories of the 
State Government, as well as, in cerlain cases, independent laboratories, e.g. 
those of the State Technical. Agencies. The State Government: will. issue 
detailed guidelines in this regard. The abstract findings of SQM.reports shall. be 
uploaded in OMMAS and made available in public domain. 


15.4 Each State Government will appoint a senior Engineer (not below. the 
rank of Superintending. Engineer) to function as State Quality Coordinator (SQC) 
at the State level. His function. will be.to oversee the satisfactory functioning of 
the Quality control mechanism within the State. This function would also involve 
overseeing the follow up action on the reports of the National Quality Monitors. 
The Quality Coordinator should be part of the SRRDA. State Quality Coordinator 
should bs appointed keeping:in view the following: - 


[0) Shel He should. be graduate. Civil Engineer not.below the rank of 
Superintending Engineer 

(i)... .She../ ‘Hhe. must possess field “experience :of working for 
construction of roads for at least five years in last ten-years. Also in 
the last five years, he /-she should ‘have: worked for at least two 
years in the field of construction maintenance of road works. 
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15.5 As the third tier of the Quality Control Stricture, the NRIDA wilt engage 
Independent Monitors (Individuals # Agency) for inspection at random, of the 
road works under the Programme. These persons will be designated as National 
Quality Monitors (NQMs). It will be the responsibility of the PIU to facilitate the 
inspection of works by the NOM, who shall be given free access to all 
administrative, technical and financial records. NQMs shall report on the 
genera! functioning of the Quality Control mechanisn in the District. The 
Monitors shall submit their report to the NRIDA, ‘with ‘a copy to State Quality 
Coordinator/PIU. The abstract findings of NQM reports shall be uploaded in 
OMMAS and made available in public domain. i 

15.6 “In case quality check by SQM or NQM reveals ‘unsatisfactory’ work, the 
PIU shall ‘ensure that the contractor replaces’ the material or rectifies te 
workmanship (as the case may be) within the time period stipulated. in respect 
of NQM Reports, the-SQC shall, each month, report on the action taken on ‘each 
of the pending Reports. All works rated ‘unsatisfactory’ shall be re-inspected by 
an SQM or NQM after a rectification report has been réceived from the Project 
Implementation Unit (PIU). in case a completed work is found non-rectfiable, 
the State Government will be liable to refund the Central share expended onthe 
work. 


15.7 Recurrent adverse reports about ‘quality of’ road works’ or their 
maintenance in’ a given District / State might entail ‘suspension’ of ‘the’ 
Programme in that area till the underlying causes of defective work have béen 
೩ರರೆ್ಗssedೆ. § 


15.8 The State Quality Coordinator! Head’ of PIU shall be the authority to 
receive and’inquire into: complaints/representations in respect of quality of works 
and they would be responsible for sending a reply, afler proper investigation, to 
the complainant within 30 days. The SRRDA, for this purpose, shall ensure the . 
following: 


[0) The name, address. and other ‘details ‘of ‘the “State Quality 
Coordinator will be given adequate publicity in the State (including 
tender ‘notices, websites, etc.) as the ‘authority empowered. to 
receive complaints. | 

{i} ‘ The State Quality Coordinator shall register all complaints and will 
get them ‘enquired into by the PIU ‘or if circumstances so require, 
by depiiting a State Quality Monitor. 

(ii): All complaints ‘shall ‘be acknowledged ‘on réceipt {giving 
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registration no.) and likely date of reply. shall be indicated. On 
receipt of the report, the complainant shall be informed of the 
outcome and the action taken / proposed. 

{iv}  Action.on anonymous pseudonymous complaints. willbe laken as 
per extant instructions -of the. State. Government. 

() Complaints received through the Ministry. of Rural Development / 
NRIDA will normally. be sent to the State Quality Coordinator for 
enduiry and. necessary action. -In. case. report from. an SQM is 
desired, this shall be furnished within the time specified, Incase an 
adequate response is not received within the stated time schedule, 
the NRIDA may depute an NQM and further processing willbe 
done only on the basis of NQM report. 

(wi) The SQC shall make a monthly report to the State Nodal 
Department / State Rural Roads Development Agency (ina 
prescribed format). and the. status of action on complaints shall be 
discussed in the State-level Standing.Committee. 


The NRIDA shall monitor.the working of the mechanism. 


15.9 Quality Control. expenses ‘of the second tier. will be borne: by. the 

- programme ‘as. per PMGSY Guidelines. An amount.upto 0.50% of the cleared 
project cost shall pe-released to the SRRDA.for the. purpose, as a,proporfion:of 
the-programme fund released. The funds. shall be credited tothe Administrative 
Expenses Fund Account of the SRRDA (see Para 12.2); 


15,10:1 The Superintending Engineer concemed of the Zzone/region will-request 
the MP and Zilla Pramukh representing that zone/region once in six months to 
select any PMGSY project(s). for. joint inspection... The. schedule: of joint 
inspection willbe fixed as.per the convenience of the MP/Zilla:Pramukh. 


15,10.2 The Executive Engineer in-charge:of a division will request the MLA and 
Chairperson of the Intermediate Panchayat concerned once in three months for 
joint inspection: of any PMGSY: project(s) as per-their. choice. and:according-to 
their convenience. : 


15.10.32. Similarly, the “Assistant Engineer : in-charge: of:‘the:- sub-division. will 
request the ‘concerned Sarpanch ofthe Gram Panchayat once in. two: months:to 
select. any: PMGSY... project(s). for.-joint inspection... Joint: inspection: of.-the 
project(s)-may. be. arranged:as per their convenience. ; 
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15.1 In sum, the PIU as the first level of quality control: is directly responsible 
for quality management, i.e. ensuring that at all times the contractor is delivering 
quality in materials and workmanship in accordance with the specifications of 
the works and conditions of the contract. The second level of quality control, 
SQMs under the SQC are responsible for Quality ‘control i.e ensuring that the 
contractor and the PiUs are working to achieve quality standards as per the 
prescribed ‘standards. The third level of quality control is in reality a quality 
assurance mechanism. The NQMs are expected to randornly inspect works to 
ensure that the State Quality control systems are working ‘satisfactorily and will 
deliver ‘the requisite’ quality. The three ‘sub-systems ‘are thus not 
interchangeable, ‘and need to work in tandem. 


1%. MONTORING 


16.1 Effective monitoring ‘of ‘the Programme being: ‘critical, the State 
Governments will ensure that the officials are prompt in sending the requisite 
reports / information to: the SRRDA as well as the NRIDA. The On-line 
Management, Monitoring and Accounting ‘System (OMMAS), developed for the 
purpose will be the chief mechanism for monitoring the Programme. To this ಆಗಲೆ, 
the officials are required ‘to furnish, ‘On-line’, all the ‘date and information, as 
may be prescribed by the NRIDA from time to time, in the relevant modtilé of the 
OMMAS.’ They’ shall’ be responsible. for Uninterrupted maintenance of the 
Computer Hardware and ‘Software ‘as well as the ‘Internet connectivity. The 
Software for the OMMAS developed by the NRIDA shall not be modified’ at any 
level in the States; any requirement or suggestion for change shall be intimated 
tothe NRIDA. 


16.2 The State Government would provide necessary manpower; space and 
facilities to ‘set up the Computer Hardware at the District and: State Level: Since 
the data would reside on the State Servers, the State level Agency must ensure. 
that the State Server is functional ‘all '24 hours. 


16.3 ‘ It shall’ be the responsibility of the Executive Engineer / Head af the PIU 
to ensure effective up-time and internet connectivity of the computers’at the PIG 
{ District level. He shall be responsible for ensuring placement of all Master data 
including the Rural Roads‘Plan inthe database‘and for the constant updating 
and: accuracy of data relating to the progress of road works, record ‘of Qtiality 
control tests ‘as well ‘as the payments made. Principal Secretary 7 Secretary in- 
Charge of PMGSY shall also ensure regular updating of data‘on ‘OMMAS: in 
‘case of continued failure to update data on the OMMAS, further releases to the 
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State / district concerned would be adversely affected. 


16.4 Each State Government would identify one officer of sufficient seniority 
and having adequate knawledge ‘of Information Technology to function as State 
Nodal. Officer. His function -will.beto.oversee-the. regularity. and accuracy.of 
the data being furnished by the Districts. The. IT Nodal Officer, who shall fom 
pant of the SRRDA, shall also be responsible fo. oversee the upkeep of the 
Hardware and Software as well as the computer training requirements. of the 
personnel ‘dealing with the PMGSY-IIl. 


16.5 The implementation of projects under PMGSY-il will be monitored 
through Regional Review Meetings, Empowered Committee Meetings, periodic 
reports on OMMAS etc. The web based OMMAS would. be a transaction based 
management system in order to monitor. the projects. on a continuous. basis. 
OMMAS would enable PMGSY-ll -to become. a paperless. management 
programme, and regular updation of OMMAS data by the implementing agency 
would be the pre-requisite for holding Empowered Committee Meeting as 
OMMAS would function.as a decision support system. 

NRIDA. will issue detailed guidelines on procedures required. to move. into 
paperless management of the programme. 


16.6 The District Vigilance & Monitoring Committee set up by the Ministry wil 
also monitor the progress and exercise vigilance.in.respect of PMGSY-lil. 


17. MAINTENANCE OF RURAL ROADS 


17.1 PMGSY is a huge central investment in the State sector as part of a 
poverty reduction strategy. This investment ‘in essentially the ‘last mile’ 
connectivity is likely to be useful only jf all the ‘links of the network are 
maintained in good condition. In the context of a farm.to market connectivity, 
proper maintenance is essential if risks of long term investments, on-farm as 
well as off-farm, are to be taken by the rural entrepreneur, Similarly, sustainable 
livelihood opportunities are likely to increase if the connectivity to the agricultural 
and rural markets is assured on an ongoing basis. Accordingly; the putting in 
place of institutional measures to ensure systematic maintenance and providing. 
adequate funding for maintenance, particularly the Through Routes and Major 
Rural Links under the PMGSY-lil, will be key to the continuance ‘of the 
programme in the State. To this end, State Govemments ‘will take steps fo build 
up capacity in the SRRDAs and District Panchayats in order {to be: able fo 
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manage maintenance contracts for rural roads. 

17.2 All PMGSY-IIl roads (including associated Major Rurat Links { Through 
Routes) willbe covered by 5-year maintenance contracts, (see Para 8.2 (Wi) (a)} 
to be entered into along with the-construction contract, with the same contractor, 
as per the Standard Bidding Document. Maintenance funds {0 sevice the 
contract will be budgeted by the State Govemment and placed at the disposal of 
the SRRDA in’ a separate Maintenance Fund Account within the stipulated time 
ie. 50% by 31st May and remaining 50% by 30th November of each financial 
year. 


17.3 Since rural Through Routes/Major Rural Links: cary comparatively larger 
traffic and’ keeping them in good condition is particularly important, Through 
Routes (whether upgraded under PMGSY or subjected to maintenance contract 
as an associated Through Route of a PMGSY link route) on expiry of 5- -year 
post-construction maintenance shall be placed under another post 5 year 
maintenance contracts consisting of 5-year maintenance guarantee including 
periodic renewal as per requirement based on condition assessment. The State 
Govemment will’ make the necessary budget provision and place the funds to 
service the maintenance contracts at the disposal of the SRRDA ‘in. the 
Maintenance Fund Account. 


17.4 Till such ‘time as District Panchayats take over maintenance functions, the 
PiUs would continue to be responsible for administration of post-construction 
maintenance contracts on roads under the PMGSY-lll. 


17.5 State Governments shall endeavour to develop sustainable. sources of 
funding for maintenance of rural roads and shall ensure thatthe SRRDA: 


(a) Prepares and submits to the State Nodal Department and NRIDA 
an annual estimate of funds for proper maintenance of the Rural 
Core Network and roads taken up under PMGSY-lll. . 

({b) Enforces a prioritization criterion for allocation of budgeted 
maintenance funds. The criferia may be developed in consultation 
with NRIDA, based on the Pavement Condition index (PCH), giving 
weightage to conditions like traffic { population. 

(¢)  Liaises with the executing agencies receiving maintenance funding 
for rural roads to ensure coordinated application of the 
prioritization criteria; and _ 

(d} publishes an annual PIU wise Road Asset Valuation and Network 
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Asset Valuation based.on road maintenance investments. 
{¢) The e-MARG module shall be used for monitoring of maintenance 
contracts for roads under PMGSY-ll. 


17:6: For-ensuring- sustained- maintenance; ‘a-Rural Road Maintenance: and 
Asset Management Policy needs to be put in place and followed by the 
States/UTs. The provision. of a Rural . Road maintenance and Asset 
Management Policy by the state should be.a pre-requisite for. PMGSY-lll.. The 
policy evolved by the State incorporating State specific ‘conditions ensuring 
adequate. maintenance. investment, should. be shared with. NRIDA. {t.is 
necessary to properly account. for. maintenance ‘expenditure. Accordingly, a 
road wise maintenance accounts module is being established.on: OMMAS, for 
monitoring, maintenance management online. Since the updated DRRP.is on 
GIS platform, the road wise maintenance expenditure be put as-an add on layer 
for enabling timely monitoring of maintenance management for each road. 


48, RURAL ROAD SAFETY 


18.1 , With the expansion and upgradation of rural road network under the 
PMGSY and. other state level “schemes. and. rise. in income levels of rural 
population, traffic on rural roads has been witnessing an accelerated growth, 
Increase. in the surplus disposable income of the households: and easier 
financial loans for two-wheelers and cars, ownership. of motorized vehicles has 
been increasing. in rural areas as well. One negative. externality. for such road 
development programmes is increase of road accidents causing fatalities and 
serious injuries to the road users and. drivers, Such accidents. also: result in 
direct and indirect economic loss besides causing trauma to-all involved. 


18,2 Road safety is a multi-disciplinary.. activity. It. involves. joint. and 
complimentary inputs by the departments. dealing. with roads,. police, transport, 
health, insurance, educational institutions. Support is also required from. mass 
media, and local communities, civil society and non-government organizations. 
With the support of Asian Development Bank, a Rural. Road. Safety: Manual. has 
been prepared. by. the NRIDA and. circulated. to. all. SRRDAs to. construct. safer 
rural roads. The Manual covers. guidance.on accident.data.records, safer road 
design,. road. safety. audit checklists, community. awareness. and. education. 
Suggestive training modules for PlUs, consultants and other stakeholders. have 
also-been given. At the Central level, these issues will be addressed:through 
coordination with the Ministry of Road Transport and Highways. At the State 
level, the State Quality Coordinator at State level.and the Head-of:the DPIU at 
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ನನ್‌ 


District level shall be tasked by the State Governments to coordinate. with the 
State Governments road safety mechanisms and programmes, in particular, 
through membership of the State Road Safety Council and District Road Safety 
Committees respectively created as per provision of Section 215 of the Motor 
Vehicles Act, 1988 (Act No.59 of 1988). ‘itis to be noted that the Ministry of 
Road Transport and Highways have separately ‘introduced Motor Vehicle. 
(Amendment) Bill, 2016 and on passing. of the Bil by the Parliament, these 
instructions would be reviewed accordingly. 


18.3 Broad guidelines oh road safety engineering measures ‘in road projects 
under PMGSY, including PMGSY-| and PMGSY-Ill are given in Annexute-ll 
The ‘cost’ of implementing these engineering measures for road’ safety 
(Excluding Land‘Acquisition), will be a part of ‘construction cost and ‘should be 
included in the Detailed Project Report. 


18.4 itis also necessary to sensitize the communities and users of rural roads 
to road safety concems and the role they can play in reducing the accident 
burden. Help of NGOs, who are already doing very useful work on this front may 
be sought. Several methodologies ‘are at work in designing and organizing 
public advocacy ‘campaigns which target road user behavior change ‘leading to 
safer roads for all. Some of the critical approaches include: 
(0 ‘ Showing and convincing that unsafe road user behaviour is 
dangerous and even unacceptable. 
{i} Showing ‘and convincing that unsafe road usage puts entire 
community to risk. 
(ii) ‘Convincing that safe road use behaviour 
is‘qood for them'and their society. 


From among‘ the local communities, attempt could be made to identify and 
select safety champions/volunteers to act and serve as facilitators along with the 
NGOs. 


18.5 ‘The’ PiUs may be obligated to report cases of accidents involving 
fatalities and grievous injuries ‘on rural roads'to the SRRDA Headquarters under 
intimation’ to ‘the relevant Police Station. A system to record accidents ‘and 
monitor treatments / rectifications ‘at such locations on rural roads ‘should be 
incorporated. ‘A ‘Road Safety Module may be developed ‘within the OMMAS: 
Such a module may cover: 


(a) Accident data recording 
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{b} Treatment of hazardous locations with photographs 
It would be necessary to impart training to the Pils for proper data entry 
under the road safety module. 


Partilt:-FLOW OF ‘FUNDS, PROCEDURE FOR-RELEASE AND AUDIT-of- 
PMGSY-iil 


1% FLOW OPFUMDS 


19.1 The.cost of the project: will include cost -of construction (preparation of 
DPR-and. construction-cost). The Administrative. costs.-will be limited fo to 2.25% 
of total project ‘cost. The ‘cost of project. as well as administrative cost will be 
shared: between: Central. Government-and. State Government.in _ the. ratio. as 
indicated in para 4.1. The detailed project report (DPR) will.also indicatethe tost 
of maintenance during the DLP period (post construction 5 year routine 
maintenance cost), cost. of periodic: renewal. in. sixth year or later based ::on 
condition assessment and further five year routine maintenance cost.,. However, 
the. sixth year periodic renewal contract. should atso..entail 5-year: routine 
maintenance contract. The entire cost of maintenance will be borne by.the: State 
government/UT. 


19.2 The funds for the cleared value of PMGSY Ill upgradation cost will be: 
made available to the State in-two installments 


a) The first instalment amounting: to 50% of the. cleared project or 
annual allocation-whichever is smaller shall ‘be released subject fo 
fulfilment of-requisite conditions. 

b) Release of second installment:of 50%. of project would. be subject 
to utilisation of 60% of the:available. funds ‘and.completion. of at 
least:80% of the. road. works. awarded. in.the year previous to the 
preceding year ‘and. 100%: of ‘the awarded works: ‘of: all:the years. 
preceding that year and. fulfillment ‘of -other requisite conditions, if 
any, stipulated while releasing the previous installment. 


19.3. ‘Central ‘share. for each: installment :-will.-be. released: subject..to the 
condition that State Government. has. credited its: commensurate State ‘share 
against previous releases in the. Bank account of the SRRDA. 


19.4 :. The interest: accrued ‘on :the. funds-deposited:in: the: banks-as well as 
amount ‘received: towards “liquidated :damages;: if any,. are Miscellaneous 
receipts, shall also counts towards release of Funds. 
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19,5 Release of Administrative Expenses fund ie. 2.25% of Central share-of 
the upgradation construction cost would be released through a different sanction 
letter for accounting purposes. 


10.6 At the time of submitting the proposal for release of funds the State/UTs 
may confitm, inter-alia, the necessary provisions having been made in their 
State Budget. This provision would be applicable with effect from the financial 
year 2020-21. By the time of the second installment proposal, at least 80%'of 
the works sanctioned inthe previous years should have been awarded: Where a 
work is declared ‘non rectifiable” on completion, thé amount Shall'be refurided by 
the ‘State Goverment’ info the programme account and shall be: counted 
towards ‘available funds’. 


19.7: In order to monitor ‘the sharing of fund between Central and State for 
PMGSY-lil ‘ie. upgradation ‘of roads separate head of account for ‘receipt and 
expenditure in the chart of accounts shall be opened in the existing Programme 
Fund’Account of PMGSY-I. 


19.8 All Fund flow will be through PFMS. 


19.9 Funds received from the MoRD and State by SRRDA and ‘allocated: to. 
PIUs shall be shown under separate head of accounts fo be opened in the chart 
of ‘accounts. ‘Similarly, for the expenditure, the separate head of account i.e. - 
“Upgradation of PMGSY-Il Roads” shall be opened under which two sub heads 
(i) Upgradation of PMGSY-lil Roads Normal Area (ii) Upgradation of PMGSY-Ht 
Roads Special Area shall be opened for the upgradation of PMGSY-llf Roads in 
“the existing Programme Fund account. 
Further under these sub heads, two links shall be provided i.e, 
(a) ‘Expenditure on Upgradation of Roads completed 
{b) EXxpenditure‘on Upgradation of Roads in progress 


For the maintenance of roads for initial 5-year period and next five. years routine 
maintenance including ‘periodic renewal, ‘separate bank account and’ separate 
books of account:shall be maintained-by Agency: 

The accounting entries: have’ been fine “tuned keeping in-view that ‘the 
expenditure when done from SRRDA and PIU levef, then expenditure is not to 
be maintained ‘in the separate heads ‘of accounts ‘for the ‘funds ‘received from 
State ‘and ‘Centre. Only at the-time: of receipt of the furids; itis to be kept 
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separately in different heads for receipts from Centre and State so that it can be 
monitoted and duly accounted for. 


19.10 Funds for maintenance of PMGSY-Il roads during the post construction 
5-year-maintenance--period,. further. maintenance: for. next.5.: years. including 
periodic.renewal {as per requirement based:on condition assessment), shall be 
placed. at the. disposat.of SRDDA.by State Government, The State Government 
wil. make necessary budget provision ‘to this effect. 


19.11. The release of the. second instalment in a year shall-be subject {0 
submission of the following documents: 
i. Utilisation Certificate for. the funds released: earlier; year-wise in 
the form prescribed. 
ii. Certificate by the Bank Manager indicating the balance amount on 
date of issue of the Certificate and the interest:credited, 
fii, A Certificate regarding the requisite: physical completion of works 
Ww. For alt releases after October of a year, production of. an Audited 
Statement. of ‘Accounts and a Balance ‘Sheet‘and related 
Statements, ‘duly certified by the Chartered Accountant for the 
accounts of the previous financial year. 


V. Outputs of the relevant modules of the OMMAS, duly certifled by the 
SRRDA as being correct and verified by the NRIDA 
vi. A:certificate from CEO of SRROA that Maintenance funds required 


as per maintenance contracts in force had been. spent during the 
previous. financial year, For releases after May of-a year, the 
certificate should also include that 50% of such maintenance fund 
requirements for the current Financial Year has been released by 
the State, whereas.. for releases after November, the ‘certificate 
should be for 100% of such funds. 


19.12 For the purpose of releasing funds, the State would be taken as a 
Unit. 
The banking arrangements, procedure for operation of bank account and other 
modalities for operationalising the scheme will be similar to PMGSY- 1 as there 
is.no separate bank account for PMGSY-ll. 


19.13 should be noted that flow ‘of funds for alt: three accounts namely 
programme fund, administrative fund and maintenance fund should be through 
on line financial Management system. NRIDA would give necessary detailed 
instructions from time to-time. ್ಟ 
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2. AUDIT 


20.1 The SRRDA will ensure ‘that the accounts are audited by a Chartered 
Accountant selected froma panel approved by the C&AG, within six months:of 
the close of the financial year. This account willbe supported by a‘statement of 
reconciliation with the accounts: of PlUs and a certificate of the Chartered 
Accountant on its accuracy, 

20.2 Inaddition to the Audit by the Chartered ‘Accountant, the works under this 
Programme would be subject to audit by the’ Office: of ‘the Comptroller and 
Auditor General'of India (C8AG). The Audit of the work done by the C&AG may 
cover aspects of quality, in addition to financial audit. 


20.3 Both the State level Agency and the PlUs. must provide all relevant 
information to State and district level Vigilance and Monitoring Committees. 


[Normal-Area [Special-Area 
Entries in the books of SRRDA | 
(i). Funds received from Central () Funds . received from 
j Central Government for 
upgradation of Road 


Credit Head Debit Head Credit Head Debit Head 
Central Bank Account Central Bank Account 


Programme Programme 
Fund: Received Fund “Received 
for for 
upgradation of; upgradation . ofj 
PMGSY-l PMGSY-Ill 


Road ‘(Normal Road (Special 


(i) Bank Authorisation {i} Bank Authorisation 


issued to PIU issued to PIU 
Credit Head Debit Head || [Credit Head Debit Head 
|: Bank : Central Bank Central : 
Authorisation Programme Authorisation Programme. 
issued to PIU ‘| Fund issued issued to PIU | Fund issued to 
PiU fo! ‘PU for 
upgradation oy upgradation of 
PMGSY-ll - -}PMGSY-Hl 
Road {Normal Road. (Special 
ಷಿ)” ೩೯ಆ೩ಿ) 


(ii Funds received fro {iii} : Funds.:: received..-from 
State Government fo State Government for 
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F————“pgradation of Road upgradation of Road |} 
| 
irGredit Head | DebitHead | 
State } Bank Account | 
Programme | if 
| Fund received 
for upgradation’ 


Credit Head Debit Head 

State Bank Account 
Programme 
Fund... received’ 
for upgradation 


of PMGSY-iil of PMGSY-lil 
Road {Normal Road (Special! 
| area) _ ೩7೮8) 
(iv). Bank Alithorisation issued (MN) Bank Authorisation! 
to PiU ” 2 issued ‘to PIU 
Credit Head [Debit Head Credit Head. Debit Head 
Bank State Bank State 


Authorisation _ .| Programme 


Authorisation | Programme | ? 
issued to PIU | Fund issued fo 


issued to PIU {Fund issued { 


PIU fo! PU fon 
upgradation 01 upgradation: “of 
PMGSY-l PMGSY-ll 
Road (Normal Road (Special 
Ele area) 


[5 Entries in the books of PIU | 

W On receipt of Bank]: (W)}--On receipt of Bank 
authorisation for Central authorisation for Central 
Programme. Fund fol Programme Fund for Special 
normal ‘area. area. 


Credit Head. | Debit Head 
Central Bank 

Programme Authorisation 
Fund ‘received Account PIU 
by:.. PiU. from 
SRRDA fo 
upgradation © 
PMGSY-lt 

Road: (Special 
೩ಿಣಆ8ು) 


Credit Head | Debit Head 
Central Bank 
Programme Authorisation 
Fund -received|-Account PIU 
by... PIU... from 
SRRDA for 
upgradation’ ofi 
PMGSY-Ilt 
Road: (Normal 
area) 


Wy) On receipt of Bank 
authorisation :: for: State 
Programme... Fund ..for 
Special area. 


(¥) On receipt of Ban 
authorisation -..for. . State 
Programme . Fund . fo 
normal area.” 


Credit Head | Debit Head -}| [Credit Head. | Debit Head 
State... . Bank... State: Bank. 

Programme | Authorisation Programme Authorisation 
Fund received] Account PIU Fund ‘received Account PIU 


by PIU From by PIU From 
| SRRDA. -..-fo SRRDA fol 
upgradation 0 upgradation. . of 
PMGSY-ill PMGSY-Il 
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Road ‘(Normal Road (Special 
rea) ೩6೩) 


2. MISCELLANEOUS 


21.1 The National Rural Infrastructure Development Agency may, ‘in co- 
operation with-the State. level Agency, organize suitable Training Programmes 
for the-PiU personnelas well as Contractors engineers. 


21.2 Concrete steps are suggested for capacity building and imparting’ training 
to all the stakeholders. The example: of National ‘Academy of Construction 
(NAC), Hyderabad needs to be replicated indifferent regions of the country for 
skill development of construction workers. Vocational training in relevant road 
related trades. should also be introduced in a few ITis in each district. SIRDs 
could be requested to. formulate a skill development strategy for construction 
workers ‘for rural infrastructure including rural roads: 


23 The STAs and PTAs. can be entrusted with ‘the additional task of 
providing guest faculty for training of the REOs so as to provide support to 
IAHE,‘CRRI, NIRD and ‘SIRDs. 


21.4 Planting of fruit: bearing ‘and other suitable irees, ‘on: both: sides ‘of the 
roads would mandatorily be taken’ up by the State Governments / Union Tenitories 
by using funds under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee 
Scheme and other Central and State Schemes. . Guidelines ‘on Tree: Plantation 
along Rural Roads (IRC:SP:103-2014), published by Indian Roads: Congress 
should be followed for plantation of trees along the roads constructed: under 
PMGSY-Il. 


21.5. National Rural tnfrastructure Development Agency has issued detailed 


minimum 15 % of road length prescribed for new technologies: as envisaged in 
the detailed guidelines issued by NRIDA. 


21.6 Works will be packaged so as to atiract competent contractors with 
modern machinery and equipment and capable of nurturing small contractors. 
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2.7 The Ministry of Rural Development may, from time to time, issue such 
directions as may be necessary for smooth implementation of the Programme. 


2. CONVERGENCE 


22,1 Rural connectivity and. consolidation-of the rural-road network-is ‘not an 
end in itself. It is a means. It is expected ‘that. the PMGSY-li wil. improve 
indicators of education, health, rural incomes etc. provided’ as: afollow Up, 
and in consultation with the local Panchayati: Raj Institutions, convergence is 
aied with other ongoing Programmes in these sectors. Itis expected that the 
District Panchayat will focus on these issues. Before the start of work on, Rural 
Roads, the bench mark development indicators may be.measured and attached 
to the detailed project report. These indicators. may also be captured as a 
separate module under the OMMAS. 


22.2 The NRIDA would provide assistance for independent. studies to 
establish the impact of the rural connectivity in a District from time to time. 


Fees 


Annexure- 


Habitations { facilities and their proposed weightaghes 


A system of making shall be developed giving weightage as under; 


Educational facilities (score of the highest catego 


* High School 


* Higher Secondary Schoo/Girls High 
School/iTls 


« Degree College 


ledical facilities (score of the highest category) 


Catego Sub-category 
; Nd Parameter ನ] weights | 
Population (Census 2011) ofthe Habitation/village 
lconnected by the Through Route (score of the 
highest category) p 
+. 5000 and above 30 
- 3000to 4೨99 20 
= “1000 to 2999 10 
+ Lessthan 1000 05 
Market facilities (cumulative score) 35 
+ Mandi/GrAMs/Rurban Growth Cluster 15 
* Warehouse/Cold Storage/Sugar Mills/Agro 10 
Industry 
+ Collection Centre or pack house 5 


r ° Primary Health Centre/Veterinary Hospital 
2 Bedded Hospital/Community Health Centre 


Transport infrastructure (cumulative score) 


10 


s Bus Stand 


* Administrative Centre (Block, Panchayat 
Har) 


© Bank/Fuel Station 
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Notes: 


Rurban Growth Cluster refer to the National Rurban Mission {NRuM) and 
details of approved panchayats constituting Rurban clusters may be 
downloaded from htip:tirurban.gov.in/. 

Mardis which have been notified by the conceined authorities” willbe 
considered: 
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Annexure“ 


Broad Guidelines on Road Safety 


1. With the support ‘of Asian Development Bank, a Rutat Road Safety Manual has 
been prepared -by the NRIDA and circulated to all SRRDAs for promoting. safer rural 
roads. The Manual covers guidance on accident data records, safer road design, road 
safety ‘audit checklists, Community awareness and education. Suggestive training 
modules for PiUs, consultants and other stakeholders have also been given. 


2. Road safety should receive increasing ‘attention in planning, design and 
implementation. of engineering measures on rural roads. Safety aspects have to be 
integral part of road design during the preparation of Detailed Project Report (DPR). At 
the ‘transect walk’ stage itseff, the PlUs need to engage with the local communities to 
identify hazards, local blackspots and possible rectification measures. Major aspects 
that require special attention are presence of physical hazards, inadequate sight 
distance ‘at intersections, Inadequate road’ signs, pavement markings and crash 
barriers, delineator posts. There is virtual absence of traffic calming measures on 
stretches passing through vilages and settlements. Attention is also required for safety 
arrangements in construction zones during construction ‘stage by providing traffic 
control devices such as cones, traffic cylinders, drums, cautionary signs to guide the 
drivers to move along a safe path and to control the flow of traffic. Box 1 gives ata 
glance key aspects that should receive special attention in preparation of DPRs and 
subsequent execution on the ground. 


Box-1: Safety Engineering Measures on Rural Roads 


Design and Layout of intersections that ensures adequate sight distance. 

Removal'of encroachment at junctions. 

Provision of rumble strips close to meeting point of rural roads with main roads. 

Provision of road signs, pavement makings and other traffic control devices as pe] 

IRC Codes. 

* Rectification of geometric deficiencies and other hazardous locations (black spots) 
on existing roads. In the mean time, appropriate cautionary signs and speed limit 
signs to be posted. 

+ Ensuring provision of horizontal and vertical Curves as per design speeds. Where 
this is not: possible due to site constraints, there is need to install appropriate 
traffic calming measures to reduce operating speeds along with speed limit signs. 

+ Provision of adequate space for turning of vehicles at either end, particularly on 
link roads. 

© Provision of hys hays close ts vilegas, habitations. 

« Speed management measures on roads passing through villages and habitations. 

|e Road stretches exceeding a length of 5 km should be subjected to road safety 

audit during design stage. 


*° aoe 
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3. The engineers responsible for rural roads in the states and those engaged in 
preparation of DPR by the consultants must undergo training on road safety and road 
safety audit being provided by IAHE, CRRI and other training institutions. Recently, the 
Asian Institute of Transport Development has been engaged by the Ministry of Road 
Transport and Highways for providing training in road safety and road safety audit fo the 
engineers cf the road departments.” The States may avail of such facilities: 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ವಾಕ್ಕೆ 47 JAKE 2020 
ew) 


ಇವರಿಂದ 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ & ಗಣಿ), 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 


೬-ಸ್‌ರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 


ಸ ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03.03. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಥ ್ವೈರಾದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ 
ಬಸವಂತರಾಯ(ಿತ್ತೂರು) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 47 ಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/ 15ನೇವಿಸ/ 6ಅ/ ಪ್ರಸಂ.47/ 2020, 


ದಿನಾಂಕ: 18.02.2020. 
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2020 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಸಭಾ ಸದಸ್ಮರಾದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಗಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯಕಿತ್ತೂರು) ಇವರು ಮರಿಡಿಸಿರುವ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 47 ಕೈ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ 


ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಓಿಸಿಕೊದಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
ಈ ಜು olakt 
( 'ಜ: ಎನ್‌. ಧನಲಕ್ಷಿ 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ 


ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ(ಜವಳಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
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7: ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೆಚೆಪರು 
: 04.03.2020 


ಪಕ್ನಿ 


ಉತರ 
ತ್ತ 


© Bu 


ಜವಳಿ ಇರಾಪೆಯಔ ಬರುವ ಪಪ್‌ ಹವ 
ಗಳಾವುವು; 


ಜಪಳಿ ಕ್ನತ್ರದ ಸೆಮಗ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗ ಇಲಾಖಿ 
ವತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನ 
ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:- 


I. 


. ನೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಯೋಜನೆ 


ವಸತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 
(ಸಾಮಾನ್ಯ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ, ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ) 


(ಸಹಾಯಧನ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ, 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ) 

ನೇಕಾರರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಡಿಸಿ 
(ಸಹಾಯಧನ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ, 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ) 

ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು ನೀತಿ ಅನುಷ್ಠಾನ 
(ಸಹಾಯಧನ, ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ, 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ) 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜವಳಿ`ಇವಾಖಿ ಯಾಷ 
ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಷ್ಟು 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ 
(ಯೋಜನಾವಾರು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಸಂ: 


ವಾಕ್ಕೈ 47 JAKE 2020 


(ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ್‌) 


ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ-47ಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ 
2೦19-2೦ನೇ ಪಾಅವ ವಪತಿ ಕಾರ್ಯದಾರ & ಮೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಕಲ್ಲ) 
ಕ್ರಪ ಯೊಜನೆ / ಉಪಯೊಂಜನೆ ಭೌತಿಕ 
1 |ವಸಪತಿ ಕಾರ್ಯಾಬಾರ 2೦3 
'ವೇಕಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ "ಯೊಜನೆ 
ಸನ್ನ ನಾನ 
1 |ನೇಕಾರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ೨134 
2 [ನೈದ್ಯನೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ 4 
3 |ನೇಕಾರರಿಣೆ ಅಂತ್ಯ ಪಂಸ್ಥಾರ' 75 
4 |ದುಂಪು ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ 108 
5 |ಬಡ್ನಿ ಸಹಾಯಧನ 2 
6 |ಹೊಸ ಏನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿ (ಪ್ರವಾಸ) 140. 
7 |ನೃಮದ್ದ ಉತ್ಸನ್ನರಾಗ ಮಾರುತದ ಸಹಾಯ ರ ನವೌದ್‌ ಆಫ 
my ಏಳದೆ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 145 
ಏಳದೆ ವಿಧಿ ಯೋಜನೆ-ಚಮುಚಂದಾ-ಪೆಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ 10 


ಏಳದೆ ನಿಧಿ ಮಲನ ಬಣ್ಣ 75 
ಏಳದೆ ನಿಧಿ. ಮೇಅನ ಬಣ್ಣಿ -ಕೆಹಚ್‌ಡಿ೨ 1 


10 |ಕೈಮದ್ಧ ವಿಕಾಪ ಯೋಜನೆ 1 
py ಶೇ.1 ರ ಬಣ್ಣಿ ದರದಲ್ಲ:ರೂ.2.೦೦ ಲಕ್ಷದಳೆ ವರೆದೆ ಪಾಲ ಮತ್ತು ಶೇ.3 ರ ಬಣ್ಣಿ 2 
[ವರದಳಣ್ಲ ರೂ.2.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳಅಂದ ರೂ.5.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ 
12. [ಕಚ್ಛಾ ಮೂಲು ಬಲೀವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜೆ.ಜ ದೆ ರೂ15/- ರ. ಸೆಹಾಯಧನ 40 
[ನದರ್‌ ಮದ್ಧ ನಭಾ 
1 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪಣ್ಣಡಿ 30000 
y ನೇಕಾರರ ಕಾಲೋನವಿಗಆದೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭವೃದ್ಧ ೬ ಎಕಿಪ್ರೆಸ್‌ 1 
ಫೀಡರ್‌ 
3|ನಿದ್ಯಾತ್‌ಮದ್ಗ ಬದಂಿಸುವುದು [2 
ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ್‌ 'ಜರ್ಕಾಡ್‌ ಐರಿಂದಿದೆ. ಪಹಾಯಭನ ರಂ 
ರೆಖೀಯರ್‌ ಮದ್ಗಗಳಬೆ ಶೇ.5೦ ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪಹಾಯಧನ್‌' ಒಡೆಗಿಪಲು 4 
ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 
6 |ಉಣ್ಣಿ'ವಲಯ ಪುನಃಶ್ನೇತನ ಮಡ್ತು-ಬಲವರ್ಧನೆದೊಆಪಲು ಉದ್ದೆೇಶಿಪಲಾಗಿದೆ. 4 
'ಪಹಕಾರ ವಿಭಾದ' 
ಸಹಕಾರಿ ನೂೂನ್‌ನರತರಳನ್ನು ಪೋತ್ಲಾಜನಲ ಪ್ರತ" ಯೂನದರ್‌ ರಾರ 
! |ಲಯಾಲುತಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಹಾಯಧನ ಒದರಿಸಲಾಗುವುದು 2 


'ಪಹಕಾಶಿ'ಮೂಡ8ನ್‌ನರನರಘ ತಾಡನ್‌ ಕಾಪೋರೇಷನ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 
'ರವಲಿಂದ ಐಲೀವಿಪುವ ಹತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀೀಡುಪ ಬದ್ದೆ pt 


ಕ್ರಪ ಯೋಜನೆ / ಉಪಯೊಂಜನೆ ಭೌತಿಕ 


ಹೊಸ ಯೊಂಜನೆದಕು 


ನಿಂವಿಂದ್‌ ಮೆಪಿನ್‌ ಆಪರೇಟರ್‌ ತರಟೀತಿ ಪಡೆದ ಮಹಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿದಳಗೆ ನಿಧಿ ಸಜ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂಡಪ್ಟಿಯಲ್‌ ನೀವಿಂದ್‌ ಮೆಷಿನ್‌ ಖರೀದಿಗೆ ಪಹಾಯಧನ: 


ನೇಕಾರರಕ್‌ನಶಾಷ್‌ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಯೋಜನ್‌ ನಶಾ ಘಡ ಯೋಜನೆ 


1 |ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಯತ್‌ಮದ್ಧ p 


2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ ಜಹಾರ್ಡ್‌ [2 
8 ಜವಳ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲ ಎಪ್‌ಎನಸ್‌ಐ ಯೂನಿಟ್‌ ಪ್ರಾರಂಜಸುವ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು; so 
ಸಂಘ/ಪಂಸ್ಥೆ! ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿದೆ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವುದು 


pe ನಿೀವಿಲದ್‌ ಮೆನ್‌ ಅಪರೇಟರ್‌ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದೆ ನಿಥಿ 4 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂಡಟ್ಟಿಯಲ್‌: ನೀವಿಂದ್‌ ಮೆಷಿನ್‌ ಐಲೀವಿದೆ ಪಹಾಯಧನ. 


ನ್‌ಾರರ್‌ನಶಾಷ ಪ್ಯಾಕೌರ್‌್‌ಯೋನನ್‌ ರನ್‌ ಯೋಜನ] 
K ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಯಾತ್‌ವದ್ಧ 7 
5 |ನಾಮನನಿಕ ನ್‌ಲವ್ಯ ತಾಪ 7 
ಜವಳ. ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲ ಎಪ್‌ಎನಸ್‌ಐ ಯೂನಿವ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಸುವ ಉಟ್ಣಮೆದಾರರು/ 


ll 
5 [ಧಂಘ/ಸಂಸ್ಸ/ಎಸ್‌.ಪಿ.ವಿದಿ ಪಹಾಯಧನ ಒದಳಮುಪುನ್ನ 15 


Ne ನೀವಿಂಬ್‌ ಮೆಷಿನ್‌: ಅಪರೇಟರ್‌ ತೆರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದೆ ನಿಫಿ 


[A 


ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂಡಪ್ಪಿಯಲ್‌ ಪೀವಿಂಗ್‌ ಮೆಷಿನ್‌ ಬರೀವಿಗೆ ನಹಾಯಭನ ki 
ಜಾತ ಚ್ಸ್‌ರಾ ಸೌ ಪರತ್‌; ಇ ದಾ; 
6; ಟಿ! ಜು; 
ಇವಾವ್ಪ ಕ್ರ ವನ್‌ಎರಸ್‌ಫಪ ಬದ; 
1 [-] 
ಿಲಜನ್‌ಉ: ಜೂ; 


1 


F] 
ಜವಳ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲ ಎನ್‌.ಎಂ.ಐ ಘಟಕದಳದೆ ಸಹಾಯಧನ ಬದಗಿಪುವುದು. 


2೦19-2೦ನೇ ಪಸಾಅಆನ ನೇಜಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೆಜ್‌ ಯೊಂಜನೆ(ಕೆ.ಹೆಟ್‌.ಣ.ಕ)ಯಡ ವೆಚ್ಚದ 
ವಿವರ (ರೂ.ಲಕ್ನದಚಲ್ಲ) 


ಕ್ರಸ ಯೊಜನೆ / ಉಪಯೋಜನೆ ಭೌತಿಕ 


ಅ) [ನಹಾಯೆಧನ 


ಪಾಿಟ್ಯ ಧ್ಯಾಂಕುಂಆಂದ ಪಡೆಐರುವ ದೂಯುವ ಇಂಷನಾನ ವನ್ನ | 
| ಸಹಾಯಧನ 

ಕೈಮದ್ದ ಬಣ್ಣೆ ಮಾರಾಜದ ಮೇಲ್‌ ನೀಡಲಾದುವ ಶೇ.೭೦ ರಷ್ಟು ವಿಯಾಂಖತಿ 
ಮರುಪಾವತಿ. y 

ಕಚ್ಛಾ ನೂಲು ರೀದಿಗ'ರೊ೦5೦ ಪಾಕಾರ ಸನಾ Jr 
ಕೈಮದ್ದ ನೇಕಾಕರಡೆ ಪಾವಾಹವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪಲ್ವ 56೦೦. 
ಆ) |ನಿಶೌಷ್‌ ಫಕ್‌ ಯೋಜನ 


ಕೈಮದ್ದ ಉತ್ಡಾದನೆಣೆ ನೀಡಲಾದುವ ಪರಿವರ್ತವಾ ಶುಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಶೇ:೮೦ ರಷ್ಟು 
ಪಹಾಯಧನ 


100 


ಯೋಜನೆ: ! ಉಪಯೋಜನೆ ಬೌತಿಕ 


~-|ಪಠಬರಾಜಂ- ಮಾಡಲು. 


ನಿದಮದಲ್ಲ ಉತ್ಪಾವಿಪಲಾದುವ ಬೆಡ್‌ಶೀಲ್‌/ಜಮಖಾನೆ /ಟವೆಲ್‌ ಹಾರೂ ಇತರೆ 
ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಸರಿಶಿಷ್ಟ.ಡಾ 'ಜಾಶಿ/ಪಂದಡೆ ಥೆ. ವಸತಿ ನಿಲಯ: ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ — 


ಇ) 


ನರಿಜನ್‌ಪಯೋಜನ್‌ 


'ಕೈಮದ್ಧ ಉತ್ಪಾದನೆದೆ ನೀಡಲಾದುವ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶುಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಶೆ.5೦ ರಷ್ಟು 
[ಮರುಪಾವತಿ 


125 


ನಿದಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾಬಿಪಲಾದುವ ಬೆಡ್‌ಶಿಂಬ್‌/ಜಮಖಾನೆ /ಟವೆಲ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 
ವಕ್ತೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪಂಗಡೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ - 
ಪರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ' 


ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ನೀತಿ 


ಪಾಮಾವ್ಯ 


ಕಪ 


ಯೋಂಜನೆ/ಉಪಯೊಜನೆ ಭೌತಿಕ 


ಮಾನವ ಪಂಪನ್ಯೂಲ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು | 1267 


4 


[ನಿಶೇಸ ಫನ್‌ ಯೋಜನೆ 


ಐಂಐಸ್‌.ಎಂ.ಇ ಇವಳ -ಪೈಗಾಲಿಕಾ ಘಟಕದಳದೆ ಪ್ರೋಡ್ಲಾಹನ ಮತ್ತು 
ಉಡ್ಲೆಂಜವಗಳು: 


ಬೃಹತ್‌ ಇವಳ ಕೈಗಾಲಿಕೆಗಆದೆ ವಶೇಷ ಲಯಾಲುತಿ/ಪ್ರೊೋಡತ್ಡಾಹನಗಳು 
(ಮೆದಾಪ್ರಾಜೆಕ್ಸ್‌) 


ಯೋಜನೆ/ಉಪಯೊಜನೆ 


ಎಂಐನ್‌.ಐಂಇ ಜವಳ “ಪೈಗಾಲಿಕಾ ಘಫಟಕಗಳದೆ ಪ್ರೋಡ್ಡಾಹನ ಮತ್ತು] 
ಉತ್ತೇಜವಗಳು: 


ಯೋಜನೆ/ಉಪಯೋಜನೆ' 
[ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಯ್ಕೂಲ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 
ಎಲಎನ್‌.ಎಂ॥ಏ ಜವಳ ಫೈದಾದಿಕಾ ಘಟಕದಳದೆ ಪ್ರೊೋತ್ಲಾಹನ ಮತ್ನು 


ಉತ್ತೇಜನಗಳು: 


ಜವಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ' ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೈಮದ್ಧ ಮಡ್ತು ಜವಳ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಓಆರ್‌ ಗೆ4ೆ ಟಿಣವಿ 2020 - ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬ್ಲೆಂದಳೂರು ದಿನಾಂಕ:3 /03/2020 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. A 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


% 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮೆಲಿನ ನೀಸ್‌ 
--ಸೆಹಷ್ಸೆ. ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ 


ತ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 


ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:_.0. ಕೈ ಉತ್ತರದ 350/100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


೮ 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತವ) ವಿಶ್ವಾಸ 


[ಬಿ.ಎನ್‌.ಯುತಿರಾಜ್‌] 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9 _ 
ಮಾನ್ಯ. ಸದಸ್ಯರ..ಹೆಸರು....... -.....-.-:.- ಶ್ರೀ. ಪೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ.. ಎಂ.ಎಸ್‌ -(ಹಿರಗುಪ್ಪ) 
ವಿಷಯ ಷ j ಪ್ರವಾಸಿ: ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2020 
Lod ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಸಾ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚೆವರು 
ಕ್ರಸ.' ಪ್ರಕ್ನ ಉತ್ತರ 
ಅ) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿರುಗುಪ್ಪ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ . ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ RE 
ತಾಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಲ್ಲ 
ನಿರ್ಲಕ್ಸ್ಯಕ್ಕೋಳಗಾಗಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 
9) | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೌಡು 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ) 
ಇ), | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು 
ಆಕರ್ಷಿಸಲು" ಪ್ರವಾಸಿ. ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಮಾಡಲ ' ' ಯಾವ ಕ್ರಮ | ಇರುವುದಿಲ್ಲ Ne ಖಿ 
| ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 
ಈ) | ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | 
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ i 
"| ಪುರಾತನವರವಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ: ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. 
ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು 
ಯೋಜನೆ: ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೋ? [ 


ಕಡತೆ ಸಂಖ್ಯೆ; ಟಿಓಆರ್‌-:. 24 ಟಿಡಿಪಿ: 2020 


ಟ್‌ 
(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ' ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 9 & 

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು. ೨. ಶ್ರೀ. ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್‌. (ಸಿರಗುಪ್ಪ) 
ವಿಷಯ - ಕಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕೆ : 04.03.2020... ie 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚೆಪರು 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು 


ಕಸ: 


ಪ ತ್ತರ 


ಅ) 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿರುಗುಪ್ಪ KN 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ _ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಮ 

ತಾಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ 
ನಿರ್ಲಕ್ಟ್ಯಕ್ಕೋಳಗಾಗಿರುವುದು 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 


"ಈ ಕ್ಸೇತ್ರದ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪ 
[2 


ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ] - ಹೌದು 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


5) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ "ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತ 
ಆಕರ್ಷಿಸಲು" “ಪ್ರವಾಸಿ - ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ | ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಮಾಡಲು' ಯಾವ _ಶಮ | ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ¢ Pence 


| ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


ಈ) 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ky 

ಪುರಾತನವರವಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ : ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ 

ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು - ಪ್ರವಾಸಿ | ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು 

ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಡೆಯೋ? [{ 
ke i 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಹಿಆರ್‌ - 24 ಟಿಡಿವಿ-2020 


| (ಸಿಆಿ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು,_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
) 3 £3 
ಮಾನ್ಯ: ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು...... 


ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಟಿ 


1:9 


:..ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ. ಎಂ.ಎಸ್‌..ಸಿರದುಪ್ಪ) 


ವಿಷಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ 
ಉತ್ತರಿಸುವ' ದಿನಾಂಕ : 04.03.2020 
K ವಾಸನದ ಮ” ಹ ಹಂಸ್‌ 
ಹಿತ ರಿಸುವ ಸಟಿವರು H ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಕೆ _ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ..ಸೆಚೆವರು.... 
ಕ್ರಸ. ಪಶ್ನೆ ಇಸತ್ತರ 
ಅ) | ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿರುಗುಪ್ಪ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ _ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಮ 
ತಾಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ 
ನಿರ್ಲಕ್ಸ್ಯಕ್ಕೋಳದಾಗಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 
ಆ) ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪ 
ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೌದು 
; ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಇ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅ್ರವಾಪಿಗರನ್ನು 
PE ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ . ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ 
| ಮಾಡಲು": . ಯಾವ. _ _ ಕ್ಷಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ k 
ಈ) ಬಳಳ್ಳರಿ" ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ - ಹತ್ತಿರವಿರುವ p My 
ಘುರಾತನವರೆವಿನೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ | ಇರುವುದಿಲ್ಲ; 
ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು 
ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ? 


ಕೆಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 24 ಟಿಡಿವಿ 2020 


— 


(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡೆ ಹತ್ತು ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಾಗೊ 
ಯುವ: ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ. 

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ: ಹೆಸರು ಸಿ ಶ್ರೀ. ಹೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್‌. (ಹಿರಗುಪು) ತ 
ವಿಷಯ ಲ "೩: ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2020 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾ..ಸಚಿವರು........ 


ತಸ 


ಪ್ರ್ನ ಈತ್ತರ 


ಅ) 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಿರುಗುಪ್ಪ 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ _ ವಿವಿಧ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ 

ತಾಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ 
ನಿರ್ಲಕ್ಟ್ಯಕ್ಕೋಳದಾಗಿರುವುದು 


| ಸಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 


ಆ) 


ಈ ಕ್ಸೇತ್ರದ. ಕೆಂಚನಗುಡ್ಡದ ಸಮೀಪ 
[2 

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೌದು 

ಗಮನಕ್ಕೆ": ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಇ) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು 
ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ 
ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 


FN 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ 
ಪುರಾಶನವರವಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು 
ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಡೆಯೇ? 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಚಿಓಆರ್‌' 24 ಚಿಡಿವಿ 2020 We 
ಜ್‌ 7 


(ಸಿ.ಟಿ:ಪವಿ) 
'ಪ್ರವಾಸೋಡ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ . 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಓಆರ್‌ / Z ಟಿಡಿವಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಇರು ದಿನಾಂಕ: 3/03/2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, % J) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ. 
ರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಔೆನಾಸಾಜೆ ಹಾಟೆಲ್‌ 
ನಸಸ ಸ01ನTರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುತುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:-228 ಕೈ ಉತ್ತರ. 
x 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 


2 ye 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 225 ಳಿ ಉತ್ತರದ 356/10 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


7 ಸಿ, 
(ಬಿ. pe 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಇದ ಪ್ರ 


ಸ್ಸ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ : 228 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 1 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ) 
- ವಿಷಂತು : ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ 
ರ್‌ ಘೋಷಿಸುವುದು. ಸ ಗ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04/03/2020 k ” 
ಉತ್ತರಿಸುಪ ಸಚಿವರು... :- ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೊ ಯುವ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತುಕ್ರೀಡಾ ಸಜೆವರು - 
BF: € } 
ಸಂ. (ಕನ o i 
[ಅ | ಬಸಪನಬಾಗೇವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ x 
ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ 
ಇಲ್ಲ 
ತಾಣವಸ್ಸಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ | 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 


(ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ 

ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 

(ಇ) ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ' ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಸರ್ಕಾರದ" ಮುಂದೆ “ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ತಾಣಖೆಂಯ . ಘೋಷಿಸಲು $ ನ 

ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಳ್ಳೆ ಕಾರಣವೇನು; 


ಈ) | ಯಾವ ನಿರ್‌ಷ್ಟ ಸಾಲಮಿತಿಯೊಳಗ ಈ 
ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದು 


_ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಘೋಷಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು? _ SAN 
ಕಡತ'ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 17ಟಡಿವಿ2000 
.ಪಿ.ಟಿರವಿ) 


.. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಾಗೂ 
[ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಬಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 228 

ಮಾನ್ಯ 'ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದೆ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ) 

ವಿಷಯ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ 
ನ -~ ಧೋಷಜಿಸುವುದು: - 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04/03/2020 E 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚೆವರು ''  : ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈಾರೂ ಯುವ 


ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತುಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು 


Nee eee EE 


ಸಂ. (ನ ಉತ್ತರ 

(ಈ) | ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ Ks 
ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಹಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ R ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ) - ಘಾ: 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 

(ಅ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ; ಈ'ಗ್ರಾಮವನ್ನು  ಪ್ರವಾನಿ 
ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ) 
(ಇ) | ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ] ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನ' ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು 
ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; 
(ಈ) | ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ `ಸಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಈ 
ಗ್ರಾಪುವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದು 
ಘೋಷಿಸಿ ಆದೇಶ' ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು? 


ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮ ps cee ್ಸ ed 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: 'ಟೆಓಆರ್‌ 17 ಟಿಡಿವಿ 2020 ಕ 


(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 228 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ನ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ) 

ವಿಷಯ p ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ಸ್ನಗಿ 
- ರ್‌ ಹೋಷಿಸುವುದು' ರ 

ಉತ್ತರಿಸುವೆ ದಿನಾಂಕ : 04/03/2020 § Ka 

ಉತ್ತರಿಸುವ 'ಸಚೆವರು : -ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ “ಯುಪ 


ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತುಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಪ್ರಶ್ನೆ Togs 


ಕ್ರ 

ಸಂ: 

(ಅ) | ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫ 
ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಫಿ 
ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ | - k 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 

ಈ) | ಹಾಗಿದ್ದಪ್ಲು ಆ ಗ್ರುವವನ್ನು ಪವ | 


ತಾಣವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 

(ಇ) |ಇಂಗಳಾಶ್ಛರ" ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ] ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ತಾಣವೆಂದು , . ಫೋಷಿಸಲು 4 

ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; 


13) | ಯಾವ ಸರ್ದಿಷ್ಟ  ಸಾಎಮತಿಯೊಳಗೆ ಈ 
ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದು | ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಘೋಷಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು? 4 


ಕಡತ 'ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಆರ್‌ 17 ಟಡಿವಿ200 . ಬ್‌ 


ಪಿ.ಟಿ ರವಿ) ನನ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
\ ' ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


a8 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-೨೨ ಪಪಸೇ ೨೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಜಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಪ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಾಂಕ; ೦8.೦8.2೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ :- 
ಪರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಪಶುಪಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂದಳೂರು. 


ಇಪಲಿದೆ i 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ನಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂದಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ. ದುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಆಂದ) 
ಇವರ ಚುಕ್ಟೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: 21೦ ಕ್ಲೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಪುವ ಬದ್ದೆ. 
kk 


ಮೇಲಅನ ನಿಷಯಕ್ಷೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ ಮಾವ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ. ದುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಆಂದ) ಇವರ ಚುಕ್ಪೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ಫ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 21೦ ಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರದ 10೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂವಿದೆ ಲಗ್ತಿ ತಮದೆ 
ಕಳುಹಿಪಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ಗ್‌ 
(ಶರಣಬಸಪ್ಪ ವರೆ. ಮಾಟೂರ) 
ಖೀಠಾಧಿಕಾಲಿ-2 
ಪಶುಪಂದೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಂದೋಪನೆ-ಎ) 


0»]8l2082 


ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾದೂ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ತ್‌ ಸಚಿವರು ಆಪ್ಪ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಕಾಪಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಪ್ರತಿ: 


ಕನಾಲಟಹ ವಿಧಾವಪಭೆ 
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ಚುಕ್ಷ್‌ ರುಹತ್‌ದಪ ಪಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯ” 


ಬಃ 


ಸಷಸ್ಯಕ ಇಹ 


1೯ ಶೀ ಗಾಡಾವಾರ್‌ ಸುವ ಕಾ ಕ್ಯಯ್ಯೆ ಆರದ) 


ಉಲ್ಲರಿಮೆವ್‌ನಿನಾಂಕ 


೦4.೦3.2೦5೦ 


ಉತ್ತರಿಸುವ್‌ಪಡವರು 


ಪಚಿವರು 


ಪಂಗೋಪನ್‌ಹಾಣಾ`'ಪಜ್‌ ಮಡ್ತು ವಕ್ಸ್‌ 


ಪಕ್ಸೆಗಳು 


ಉತ್ತರಗಳು 


+ 


ಅಳಂದಕ್ಲೇತ್ರದ 
ಪಶು ಆ ಸ್ಪತೆಗಳರುತ್ತವೆ: 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಲ್ಷಿ "ನಷ್ಟ್‌ ಪಕರದ್‌ಠಾತ್ರವ ಕ್ಲೇತ್ರದ ವ್ಯಾಸ್ಟಿಯೆಣ್ಞಿ ಕಾರ್ಯನಿವನಹಸುತ್ತರವ 
ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಚಕಲಡಂತಿರುಡ್ತದೆ. 


ಪ್ರಾಥನುಕ pe ಚಿಕಿಡ್ತಾ ಕೇರಿದ್ರೆ 


-“ ಪಂಚಾಶಪಹ ಪಾತ್ಸಾಲಂ೫ 


1 


ನ್ಟ 


ಆ) 


ಕಪ ಆಪ್ಪತ್ರೆರಕ್ಣಾ ಹಾವ 
ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲ 
(ಸಲಿಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು] 


ನಾ 
ಇರುತ್ತವೆ: 


ಪೆಪುಪಾಲನಾ ಮೆತ್ತ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೌವಾ`ಇಪಲಾಷಯ 
ಅಳಂದ ಕ್ಲೇತ್ರದ 'ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಮಂಜೂರು, ಭರ್ತಿ 
ಹಾಗೂ ಖಾಅ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಹೆಚಶಂಚಂಡೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


pC 


[ಕಸ 7ಪನನಾಪ 


ಮಂ 


ಭರ್ತಿ 


ಖಾಅ 


[5 


ನಹಾಯಕ್‌ ನವನು 3 


[$) 1 


[a 
[ers 


5 ER 


Ke] 


ಸಶುಷೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು 


, 


ಪೆಪುವೈದಾ ದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಣಘ" 


5 


ನಾವ ಅಭವೈದ್ಧ 1 
ಅಧಿಕಾರಿ 


[= 


3 


ಜಾನುವಾಹು ಆಫಿಷಾಶ 


RU 


ಹಿರಿಷಹ್‌ಪ ಪಶುವೈದ್ಯಕನಯ 
ನಾವ 


[4 


ಮ 


[5 
ks 
[2 


ಪಪವ್ಯೈದ್ಯ 60 
ಸಹಾಯಕರು 


ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಜಿ 1 
ಸಹಾಯಕರು 


ವಾಹನ್‌ ಹಹ 


"ದರ್ಜಿ ನರರು 


50 


ಬಟ್ಟು: 


71 


69 


ಇ) ಖಾ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಡಕನ್ನು ಭರ್ತಿ ಪಪಪಾಲನಾ'ಮ 
ಮಾಡಲು ಪರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ |[ಲಾಖೆಯ ಪುವರ್‌ ರಚನೆ ಆದೇಶದಂತೆ ಖಾಅ ಇರುವ | 
ತೈದೊಳ್ಳಲದೆ 7 [ಪಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ | ಫ್ರಹ್ಞಾಯಕ ನಿದೇಶಕರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ 


ನೀಡುವುದು] 


ಮಾ 


ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಲಿಯ 
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂತ 
ಹಂತವಾಗಿ ಪಶುಷೈೆದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಬಂದ ಕಾಲಮಿತಿ 
ಮುಂಬಡ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಡು೦ಬಲು ಕ್ರಮವಹಿಪಲಾಣದೆ. 


ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ | 


ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ತೆ ಮೀಸಲರಿಖಿದ 6 
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಶಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜದಳನ್ನು 
ಅಹ್ವಾನಿಪಿದ್ದು, ನೇಮಶಕಾತಿ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲದೆ. 


ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಲೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪಂಬಂಧಿನಿದಂತೆ: 
ಕಲ್ಯಾಣ-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಷೆ  ಮಿಂಸಅರಿಪಿದ 
ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಹಾಯಕರ ವೈಲಿದದಲ್ಲ ಖಾಲ 
ಇರುವ 83 ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಾಗೂ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ 
ಪರೀಕ್ಷಕರ 32 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿದೆ ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮ ರಚಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಪೂಚನೆ 


ಹೊರಡಿಪಲಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಜ ಅಹ್ಞಾನಿಫುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 


ಚಾಲನೆಯಲದೆ. 


ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿದಂತೆ ಖಾ 
ಇರುವ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 


“ಣ” ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗಳದೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ. ಆಆಂದ 
ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ರ ಒಟ್ಟು 56 ಹುದ್ದೆಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಈ 
ki Fe ಚಟ [a [ 


ಪೈಕಿ 5೦ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಆ ಇರುತ್ತವೆ: ಸದರಿ: ಖಾಅ 


ಹುಡೆದಆದೆ ಏಮೆರಾಣ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 20; 
ಸ ಮ 


“ಡಿ” ದರ್ಜೆ ಹುದ್ದೆಗಆದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಪಂಖ್ಯೆ 
ಪಸಪಂಮಿಂ 31 ಪಅಪೆೇ ೭೦18 ವಿನಾಂಕ 122.2೦18 
ರನ್ಟಯ ಹೊರಣುತ್ತಿದೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೇನೆಯನ್ನು 
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 


ಈ 
ಪೆಪುವೈದ್ಯಕಾಯ`ಪೌವಾ] 


| 


ಪಂ; ಪಪಂಮೀ ಇ-೭೭ ಪಪಸಪೇ 2೦೭೦ 


.ಫೆನಾಡ್‌) 
ಭ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಸಚಿವರು 


(ಪ. 
ಪಶು ಪಂದೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಹ 


ಸಂಖ್ಯೆ; ಗ್ರಾಃ ಗ್ರಾಅಪ/16/ಗೆಎಸ್‌ಎಸ್‌/2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, K4 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ. 3) 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ww ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: “21 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸ 
ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಳಂದ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 211ಕ್ಕೆ 


ಬ 
ಉತ್ತರವನ್ನು (100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು) ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇ ನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ako 
4, ¢ lnanobva & ಮ, 


(ಬಿ.ಎಸ್‌. ಚಂದ್ರನೇಖರ್‌) ೧ಡಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 

(ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ & ಸಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
6 ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 214 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಳಂದ) 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 04.3.2020. 
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 
ಸೆರಿ. ಪ್ರಕ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳು 
ಅ `ಆಳಂದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ 
ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಷ್ಟು; 
ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟು 


p ಖಾ 


ಇರುತ್ತವೆ;(ವೃಂದವಾರು ಹುಡ್ದೆಗಳ 


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಪರ ನೀಡುವುದು). 1. 1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯು 


6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

2. ಎರಡು ಸಹಾಯಕ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು 
2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. 

3. 1 ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 


ಖಾಲಿ. ಇರುತ್ತದೆ. 
4. 3 ಜವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 

ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಆ]ಪಾಲಿ ಇರುವ "ಹದ್ಧೆಗಳನ್ನು ಚರಿ] ಪಾಠ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಮೀಸಲಾತಿ/ರೋಷ್ಟರ್‌ ಅನ್ವಯ ¢ ಆರ್ಹ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ 
ನೀಡುವುದು) ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ 


ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಭರ್ತಿ 


ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು, 


ಗಾಅಪ 16 ಕೆಎಸ್‌.ಎಸ್‌.2026 


ಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚೆವರು 


೪ 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ: 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನ ಸ 
6 ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ Hy 211 

2. ಸದಸ್ಥರ ಹೆಸರು § : ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಳಂದ) 

3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 04.3.2020. 

4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು ತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 

ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತರಗಳು 

ಅ 7ಆ4ಂದ ಕ್ಲೇತ್ರದ'` ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ [ಹತ್ತೆ | ಪಂಜೂರು ಭರ್ತಿ 1 ಈಾಠಿ 
ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ [$1 7 7 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಷ್ಟು CR RE 1 4 
ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ' ಎಷ್ಟು [ —T ಹ § ಸ 
ವರ್ಷಗಳದ ಖಾಲ 2 CR SESS 
ಇರುತ್ತವೆ;(ವೃಂದವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ 3 ye BR M _} 
ಸಂಪ ಲವನ ನೀಡಿ 1 1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯು 

6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
2. ನ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. 
3. i ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 
ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
4. 3 ಜವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಆ '|ಖಾಲೆ'`ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ | ಮೀಸಲಾತಿ/ರೋಷ್ಠರ್‌ ಅನ್ವಯ ಆರ್ಹ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ 
ನೀಡುವುದು) ನಿಯಮಗಳನ್ನಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ' ಭರ್ತಿ 
| ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಗಾಅಷ 16 ಕೆಎಸ್‌ ಎಸ್‌2020 


ಗಾ ೬ ಕ್ಲ ಹ 


pk ಸ್‌ ಈತ್ನರಪು 


(ಕೆ. 
ಗಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 
ಮಿ! ೈದ್ದಿ ಮತ್ತು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
6 ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 211 
2. ಸಡಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಳಂದ) 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ; 2 04.3.2020. 
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌: ಸಚಿವರು 
ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ಸರಗಳು 
ಅ | ಆಳಂದ್‌ ತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ | ಹಡ್ಡಿ 1 ಮರಹಾರು | ಸರ್ಕ ಪಾಠ 
ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಈ 1 [ I] 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಷ್ಟು || ನ 2 J _ 
ಸ 1 1 5 
ನಿಕ ಹಗ ಹು ಡಿ A \ 1 | 3 
; ಪರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ 23 f 2 Tl 1 
ಇರುತ್ತವೆ;(ವೃಂದವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಜಿ 


ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಪರ ನೀಡುವುದು). 


1 1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯು 
6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

2. ಎರಡು ಸಹಾಯಕ  ನಿರ್ದೇಶಕರ' ಹುದ್ದೆಗಳು 
2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. 

3. 1 ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 


ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
4. 3 ಜವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 

ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಆ'/ಖಾರ್‌` ಇರುವ ಹುಡ್ದೆಗಳನ್ನು`ಧರ್ತಿ] ಪಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು | 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ | ಮೀಸಲಾತಿ/ರೋಷ್ಟರ್‌  ಅನ್ನಯ ಆರ್ಹ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ 
ನೀಡುವುದು) ನಿಯಮಗಳನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕೆ 


ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಪಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಗಾಅಪ 16 ಕೆಎಸ್‌.ಎಸ್‌.2020 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ನ ಸಃ 


15ನೇ ನ ಸಃ 
6 ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 21 
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು __ : ಶ್ರೀ ಗುತ್ತೇದಾರ್‌ ಸುಭಾಷ್‌ ರುಕ್ಕಯ್ಯ (ಆಳಂದ) 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: : 04.3.2020. 
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 
ಸ ಸಗ K ಕತ್ತರಗಪ 
ಆಆಕಂದ್‌ ಕ್ಥೇತ್ರದ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಹುಜ್ಜಿ" 1 ನಂಜೂರಿ 7 ರರ ಪಾಲಿ 
ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ವ ON NEL ES 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಷ್ಟು 2 L ಸ _ 
aie ಸಾನ್ನಗಕು ಎಷ್ಟು || SE A DES I 
| ವರ್ಷಗಳದಿದ O01 | 1 tl 
| ಒಟ್ಟು 23 12 If 
ಇರುತ್ತವೆ(ವೃಂಡದವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 1 1 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯು 
6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
2. ಎರಡು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು 
2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ. 
3. 1 ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 
ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
4. 3 ಜವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳು 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
L ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಆ1ಖಾಲಿ ಇರುವಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ | ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ | ಮೀಸಲಾತಿ/ರೋಷ್ಟರ್‌ ಅನ್ನಯ ಆರ್ಹ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ 
ನೀಡುವುದು) ನಿಯಷಗಳನ್ನ್ವಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲು ಕ್ರಷವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಗಾಅಪ 16 ಕೆಎಸ್‌.ಎಸ್‌'2020 


ಂಜಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಟಿ 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಓಆರ್‌ ೩0 ಟಿಡಿವಿ 2020 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚೆವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 3/03/2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


/ 
4 ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗಕುತಿನ/ಗುರಔಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: £55 ಳ್ಳ ಉತ್ತರ. 


ಅ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 


ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯಿ.285 


0 
ಉತ್ತರದ 356/100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


[ಬಿ.ಎ ET 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 255 

ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆ ಶ್ರೀಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ) 

ವಿಷಯ : ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 
~-ಉತ್ತರಿಸುವ--ಡಿನಾಂಕ 2-—H4703/2020--. ಸ pS 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು p ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ; ತನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೊ... 


ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 


ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು 


ನ ್ಯ 
| ಕತ. 
| ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚಿ: ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
(ಅ) | ಸರ್ಕಾರ "ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ 
ಕುರಿತಾದ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು (ವಿವರ 
| | ನೀಡುವುದು) ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಕಡಲ ತೀಡ. ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು | ಫವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ! 


(ಇ) 


ನೀಡುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಿಕೆ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳ ಕುರಿತು 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು 


ಯಾವುವು? 


ಆಧುನಿಕ .. ರೀತಿಯ, ಸೌಲಭ್ಯ | ಒದಗಿಸಿದೆ. 
8) | ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು |' 

ಕೈಗೊಂಡ' ಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು -.; 

(ಯೋಜನಾಖಿಟ್ಕಾನದ ನಳ ವಿವರ 

ಕರಾವಳಿ " ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕ್‌ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 


ಪುಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ" 


ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 20 ಟಿಡಿವಿ 2020 


ಲ 


4 
ado 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು_ ಕ್ರೀಡಾ" ಸಚಿವರು. 


(3 


ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ .ವಿಪರ 


(ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 255 ಕೈ ಅನುಬಂಧ) 


(ರೂ. ಅಳ್ಸಗೆಳಲ್ಲಿ) 


£ ವ - ಈವರೆಗೂ 
ಕ. ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆ 
Kl ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 
ಸೆಂ A ಮೊತ್ತ ಮಾಡಿರುವ 


ಕುಮುಟಾ `ಈಲ್ಲೂಕನ ಗೋಕರ್ಣ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ 

ಪಾಥ್‌ ವೇ: ಅಂಡ್‌ ಕೆರ್ಬ್ಸ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್‌, 

[ಗಾರ್ಡನ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಿಕ್ರಿಯೇಪನ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, 

1 ;ಗಜಿಬೊ, ಸನ್‌ ಶೇಡ್‌, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌. | 76.80 | 768 
ಸೌಲಭ್ಯ, ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ) 
(2007-08) 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


ಕಾರವಾರ ಮೂಲಕ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. "ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ: 


[ಹೊನ್ನಾವರ "': ತನಲ್ಲೂಕಿನ  ಕಾಸರಳೋಡು | 
ಕಡಲತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ.".ಪಾಥ್‌ ವೇ ಅಂಡ್‌ 

|. [ಕರ್ಬ್ಸ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸೇಪಿಂಗ್‌ಿ, ಗಾರ್ಡನ್‌ 
422 |ನಿರ್ವಹಣೆ, 'ರಿಕ್ರಿಹೀಷನ್‌-- ಸೌಲಭ್ಯ, ಗಜಿಜೆಕಾ, 76:80 76:80 
ನನ್‌ ಶೇಡ್‌, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌, 'ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, 
ಖ:ಟಂಲಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳ" 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕೇಂದ್ರ ಯೋಜನೆ) {2007-08} ್ಥ 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


ಕಾರವಾರ್ರೆ ಮೂಲಕ' 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. , ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


RE ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟ್ಯಾಗೂರ್‌ ಕಡಲತೀರ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. ಗಾಂಧಿಭವನ, ಟ್ಯಾಗೋರ್‌ ಭವನ, 
'|ನಾಹನ: ನಿಲ್ಲಾಣ, ಇಂಟಿರ್‌ಲಾಕಿ, ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ 
ವಸ್ತುಗಳು, ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, 
ಮತ್ಸ್ಯಾಲಯ ದುರಸ್ಥಿ, ನೌಕಾನೆಲೆ ನವೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಸೌಂದರೀಕರಣ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ್‌” 
ನೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 
'ಹುಟಾಣಿ ರೈಲಿನ ನವೀಕರಣ, ಕೌಫಘೆಟೀರಿಯ, 
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ: ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (2012-13) 


500.00 500.00 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, , ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
ಕಾರವಾರ ಠವರಿಗೆ ಅನುದಾನ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. 
{ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


k ಧ್ರ ಈವರೆಗೂ KN 
ಕ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ: ಖಿವರ bh AH ಸರಾ 
3 ಜನೆ; 
ಸ ಜನ್‌ ತ್ರ" | ` ಮಾಡಿರುವ ಹ್‌ 
ಅನುದಾನ 
ಕುಮಟಾ --ಈಾಲ್ಲೂ Ree: 
ಕಡಲತೀರದಿಂದ 
[ಕೊಡುರಸ್ತ್‌ಗಿ (One| Way) ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರ. ಕನ್ನಡ 
4 ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಸ್ಕಶಾಣಕಾಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ 100.00 ಕಾರವಾರ ಮೂಲಕ 
ಇಂಬಿರ್‌ಲಾಕ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ." . ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಕೂಡುರಸ್ತೆಗೆ:: , ಇಂಟಿರ್‌ಲಾಕ್‌' ಅಳವಡಿಸುವ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಗೋಟಿಶೀರ್ಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಪೌಚಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣ esd (2012-13) 
ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ el 
ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದಿನಿರದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೀಚ್‌ ವರೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ  ಇಲಾಭಿ, 
4 15 ಕಿಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಓಂ ee ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ' ಕಾರವಾರ 
[ಬೀಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಮೊಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ವರೆಗೆ | ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. . 
100 ಕಿ.ಮೀ; "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. RDF-XNX - ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
| [190011 (2013-14) 
' |ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚ್‌ ಪೈದೇಟದಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌ 
ಸೀನ್ಸ್‌ ನಾಂಡ್‌ನೆಗವ್‌ ಮಾರ್‌ ವೇದ್ಯ ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ '' ಸಂಸಯ 
ಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಲೈಫ್‌ ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ ವಾಚ್‌ KN 
6 £ p 2773) 27731. "ಮೂಲಕ. .. , ಕೈಣೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ 
' ಟವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ಮೇಢ್ಸ್‌ "ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, AA 
ಸ _ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ' ಹೆಂತದಲ್ಬಿದೆ.. 
ಸೈನೇಜನ್‌,  ಶೆಲ್ಬರ್‌ |ಶಡ್ಸ್‌, ಜೆಟ್ಸ್‌ಕ ಬೈಕ್‌, id ಈ 
[ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ಗಳು (2014-15) 
ಕಾಮು ಬೀಚ್‌ ಪ್ರಥೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌ 
ಸೀಟೆಂಗ್ಸ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್‌' ವಾಕ್‌ ವೇ, ಹೈ ಕ.ಆನದಿಡಿ ಎಲ ಸಂಚಿಯ 
1 [ಮಾನ್ಸ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌; ಸೈಫ್‌ ಗ್ರಾರ್ಕ್ಸ್‌ ವಾಜ್‌ 2413) 87:68 ಕ ಕ p Maik 
ಟವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌: ವೇಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, | ; EAE, ie 
ಸೈನೇಜನ್‌, ಶೆಲ್ಯರ್‌ |ಕೆಡ್ಸ್‌, ಜೆಟ್ಸ್‌ಕಿ ಬೈಕ, ನೂರಾಗಿ ಹಂಕದಲ್ಲದ. 
೨... ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗ್ಗಳಂ (OSS) ni 
| 
ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌ 
ks ಳು 
ಸೀಟಿಂಗ್‌, ಲೈಫ್‌ ನರ್ಸ್‌. ಪಾಜ್‌ ಟಿವರ್‌, 
ಸಾಲಿಡ್‌ ಬೇಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌; ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ SN ಕೆ.ಆರ್‌-ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ , ಸೆಂಸ್ಗೆಯ 
8 [ಸೌಲಭ್ಯ ಸೈನೇಜಸ್‌ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬೋಟ್‌ | 16851? gs |  ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಅಪ್ರೋಟ್‌ ರೋಡ್‌ ರ್ಲೆ ಲೇಯಿಂಗ್ಸ್‌, ಮುಂತಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2014-15) i 


G 


(ರೂ. ಲಕ್ಸಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸೈಸೇಜಸ್‌, ಸಾರ್ವಜನಿಕ' ಶೌಚಾಲಯ, ಶೆಲ್ಬರ್‌ 
ಖೆಡ್ಸ್‌, 'ಜೆಟ್ಸ್‌ಕಿ ಬೈಕ್‌, ರೀಲೇಯಿಂಗ್‌ . ಆಫ್‌ 
ರೋಡ್ಸ್‌, "ಫೆನ್ಸಿಂಗ್‌ ಮುಂತಾದ: ಕಾಮಣಗಾರಿಗಳು 
(2014-15) K ೫ 


ಸಷ ಈವರೆಗೊ 
ತ್ರ. f ಅಂದಾ! ಬಿಡುಗಡೆ 
ತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪವರ ಥಿ ಷರಾ 
ಸಂ. N: ಮೊತ್ತ | ಮಾಡಿರುವ 
WM ಅನುದಾನ 
[ಮರವಂತೆ ಬೀಜ್‌ 'ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌ r 
| ಸೀಟಿಂಗ್‌, ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಲೈಫ್‌ 
ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ ವಾಚ್‌ ಟವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ವೇಸ್ಟ್‌ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸೆಸ್ಲೆಯ 
ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, p ¥ 
9 -136.18 136.18 ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಿರೂರ್‌ ಒತ್ತಿನಾಣಿ ಬೀಚ್‌ 'ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌ ಸೀಟಿಂಗ್‌, ರೀಟೈನಿಂಗ್‌:. ವಾಲ್‌, 
ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಲೈಫ್‌ ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ ವಾಚ್‌ 
ಟಿವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, 


ಶೆಡ್ಸ್‌, ಜೆಟ್ಸ್‌ಕಿ ಬೈಕ್‌, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ` ಸೌಲಭ್ಯ, . 


ಇಂಪ್ರೂಬ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರೋಡ್‌ 
ರೀಲೇಯಿಂಗ್‌ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


(2014-15). 


10 |ಸೈನೇಜಸ್‌, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಶೆಲ್ಬರ್‌ 


ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


' ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ” ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ..-- 


ಳೆ.ಆರ್‌'ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ p 


ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ" ಬೀಚ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌ 
ಸೀಟಿಂಗ್‌, ಹೈ ಮಾಸ್ಳಿ ಲೈಟಿಂಗ, ಲೈಫ್‌ 
ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌" ವಾಚ್‌ -ಟಿಪರ್‌..-ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್‌ ಮಾಕ್‌ 
ವೇ, ಸಾಲಿಡ್‌ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ಸ್‌ 
11 [ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, 
ಸೈನೇಜಸ್‌, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬೋಟ್ಟ್‌, 
ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಪ್ರೋಚ್‌ “ರೋಡ್‌. 
'ರೀಲೇಯಿಂಗ್‌, ಮುಂತಾದ. 'ನಮದಾರಿಗಳು 
(2014-15) 


'. 295.42 


ಕಿ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ 


ಸಂಸ್ಥೆಯ 
4 


ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


(ರೂ. "ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


uta 


| , 
ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ 


ನೀಟಂಗ್‌, ಜ್ಯ ಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಲೈಫ್‌ 
ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಮಾಚ್‌ ಟವರ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಕೇಪ್‌ ವಾಕ್‌ 
ನೇ, ಸಾಲಿಡ್‌ ಪೇಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಹೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌,. 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ Fy ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, 
ಸೈನೇಜಸ್‌, § ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬೋಟ್ಕ್‌, 

ಇಂಪ್ರೂಮ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಪ್ರೋಚ್‌: ರೋಡ್‌ ರೆ 
ಲೇಯಿಂಗ್‌, ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

(2014-15) 


“ಕಾನರಳೋಡ್‌ ಬೀಚ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಸ್ಟಿಹುನ್‌ , 


209.25 


209.25 


ಕ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


13 


ಪಾವಿನಕುರ್ವೆ ಬೀಚ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್‌ 
"ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಪಡಿಸ್ಟ್ರೀ ಪ್‌ ಸೀಟಿಂಗ್‌, - 
[ಲ್ಯಾರಡ್‌ಸೇಪ್‌ ವಾಕ್‌ | ಮೈ, ಲೈಫ್‌ ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ 


'ವಾಟ್‌:  .ಟಿವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ವೇಸ್ಟ್‌ 


ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, 


"520.87 


ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ' ಸೌಫಿಭ್ಯ, | ಸೈನೇಜಸ್‌, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ I 
[ಬೋಟ್ಸ್‌, ಮುಂತಾದ] ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ' (2014-|. 


15) 


101.13 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ "ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಹೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಓಂ ಬೀಚ್‌ 
ಸೀಟಿಂಗ್‌ 'ಹೈ 
[ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ ವಾಚ್‌ ಟಿವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ 
[ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮಂಟ್‌' 

ಅಪ್ರೋಟ್‌ ರೋಡ್‌ ರೇಲೇಯಿಂಗ್‌, ಸೈನೇಜಸ್‌ 
[ತಿಸ್ಕ್ಯೂ ಬೋಟ್ಕ್‌, ಸಾರ್ಪಜನಿಕ 'ಶೌಚಾವಿಯ 
(2014-15) 


[4 


212.18 


| 


290.78 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌: ಸಂಸ್ಥೆ ಯ 
ಮೂಲಕ "ಕೈಗೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, ; -ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರೋಡ್‌ ಕಲೇಯಿಂಗ್‌, ಸೈನೇಜನ್‌, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ. ಬೋಟ್‌ _ 
[ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2014-15) 


181.90 


ಆರ ಐಡಿಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ 


ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . 
ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಕನಮಗಾರಿಗಳು (2014-15). 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
Ha ಈವರೆಗೂ 
KA ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡ 
ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ಷರಾ 
ಸಂ. ka ಮೊತ್ತೆ | ಮಾಡಿರುವ : 
ಅನುದಾನ ಕ್‌ 
ಗೋಕರ್ಣ ಬೀಚ್‌ `ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ | 
ಸೀಟಿಂಗ್‌, ಲ್ಯಾಂಜ್‌ಸ್ಯೇಪ್‌ ವಾಕ್‌ವೇ ಹೈ | 
[ಮಾಸ್ಟ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಲೈಫ್‌ ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ ವಾಚ್‌ 
ಎಲ್‌. ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಟವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ಮ್ಯಾಹೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌! R H 
16 ಸ 193.42 193.42 ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯ, ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಪ್ರೋಚ್‌ pk ¥ 
ಜ್‌ ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ರೋಡ್‌" ರೀಲೇಯಿಂಗ್‌, ಸೈನೇಜಸ್‌, ಸಾರ್ವಜನಿಕ F 4 ಇ 
ಶೌಚಾಲಯ, ಖೆಲ್ಬರ್‌ -ಶೆಡ್ಸ್‌, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬೋಟ್ಟ್‌ 
ಮುಂತಾದ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2014-15) 
ಕುಮುಟಾ ಬೀಚ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌ 
ಸೀಟಿಂಗ್‌, . ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಫೇಪ್‌ 'ವಾಕ್‌ವೇ; ಹೈ 
ಮಾಸ್ಕ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌; ಲೈಫ್‌ ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ ವಾಚ್‌ 3 k § 
“| ಟಿವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ವೇಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಕೆ.ಆದ್‌.ಐ.ಡಿ-ಎಲ್‌' . ಸಂಸ್ಥೆಯ, 
17 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ 520.32 52032" [ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಅಪ್ರೋಟ್‌ 'ರೋಡ್‌ ರೀಲೇಯಿಂಗ್‌, ಸೈನೇಜಸ್‌, _ N; ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ: ಹಂತದಲ್ಲಿ, § 
ಸಾರ೯ಜಸ್‌. ಶೌಚಾಲಯ, ಶೆಲ್ಬರ್‌ ಪೆಡ್ಸ್‌, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ - ಲ 
ಬೋಟ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (2014-. 
15). 
ಬೇಲಿಳೇರಿ ಬೀಚ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಸ್ಕೇಪ್‌-“ವಾಕ್‌ವೇ ಭಾ 
ಹೈ " ಮಾಸ್ಕ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌ , ಸಾಲಿಡ್‌ 
[ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮಂಟ್ಸ್‌,. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್‌, SSE EE 
$s ಸ್‌ 3 1ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸಯ 
"|ಸೈನೇಜಸ್‌, ರೆಸ್ಟ್ಯೂ--ಬೋಟ್ಟ್‌: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನ § RR) _ 
18. “| 490.52 490.52 ಮೂಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. gf 
ೌಚಾಲಯ ಹೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌ ಸೀಟಿಂಗ್‌, 'ಶೆಲ್ಬರ್‌ least ಹಡ. ನ್ಯ 
* p We) 8 
ಪೆಡ್ಸ್‌, ಇಂಪ್ರೂವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರೋಜ್‌ ks ಸ 
[ರೀಲೇಯಿಂಗ್‌ ಮುಂತಾದ" ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
(2014-15) 
ಟ್ಯಾಗೋರ್‌ ಬೀಚ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೈ “ಮಾಸ್ಟ್‌ 
ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ನೇಪ್‌ ವಾಕ್‌ವೇ, ಲೈಫ್‌ 
4 ಕ Ry ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ:ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌ "ವಾಚ್‌ ಟವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ವೇಸ್ಟ್‌ $ ್ಯ 
19 [Sh ESE. ಶೆ Ni 110.12 110.32 ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
€: > ಸ್ವೈನೋಜಸ್‌,..- ಲ 4 
ಗಮನೇಥ್‌ಮೆಂಡ್‌ ಸ ನ್ಪವೌಜಟ: Ne ; ಘೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ' ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಶೆಡ್ಸ್‌. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ' ಬೋಬಟ್ಸ್‌ ಮುಂತಾದ pl 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ' 


- ಈವರೆಗೂ 
ಕ್ರ ; ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆ ಸಣ 
ಸಂ ಭೋಚನ್ನದಳ ವಿವರ: ' ಮೊತ್ತ | ಮಾಡಿರುವ ನ್‌ 
ಅಮುದಾನ 
*ಮಾಜಾಳೆ: ಪ್ರದ 
ಸೀಟಿಂಗ್‌; ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ನೇಹ್‌ ವಾಕ್‌ವೇ, ಹೈ 
ಮಾಸ್ಕ್‌. ೈಟಿಂಗ್‌। 'ಫ್ಲಡ್‌' ಲೈಟ್‌, - ಲೈಫ್‌ 
ಗಾರ್ಡ್ಸ್‌. ವಾಚ್‌ ಟವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ವೇಸ್ಟ್‌ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ:ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ 
20: ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಟ್‌, ಸೈನೇಜಸ್‌, 163.2 ಮೂಲಕ ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಇಂಪ್ರೂಮ್‌ಮೆಂಟ್‌ 'ಪ್ರೋಚ್‌ ರೋಡ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ರೀಲೇಯಿಂಗ್‌,  ಶೆಲ್ಲರ್‌ ಶೆಡ್ಸ್‌, ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ |ಬೋಟ್ಸ್‌ "ಮುಂತಾದ 


ಕಾಮಗಾಜಿಬೆಳು (2014-15) 


: ಪೆಡಿಸ್ಟಿಯನ್‌: 
ಸೀಟಿಂಗ್‌, ps 4 ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್‌ 
ಪಾತ್‌ವೇ, ಸಾಲಿಡ್‌ ಭೇಸ್ಸ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, 
ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಬೋಟ್‌ ಮಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಳು 
(2014-15) 


ಕೌ:ಆರ್‌.ಐ:ಡಿ.ಎಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ 
83.15 ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ. 
” ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಟ ಜಿಲ್ಲೆ, [ಕುಮಟ ಈ: ರಾಷ್ಟೀಯ 
ಮ K} ಇ ಆ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಹೆದ್ದಾರಿ 66 ರಿಂದ ಛಾಮದಿಂಡಿ ಬೀಚ್‌ 1.50 


100.00 


CT Y p 
ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯೆ ಹೊನ್ನಾವರ ತ 


2218.ಮೀ. ವರೆಗೆ |ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕತರ ಕಣ್ಣಿರ .ಕಾನಬೂರ 
” |ec:ಐ.ಡಿ:ಎಫಂ-26) | ಟ್ರಅರ್‌.ಆರ್‌. ೨೦೦18 ಮೂಲಕ . ಕೈೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
- | “| ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
2014-15) | # 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಗ: ಹೆದ್ದಾರಿ | 6 ರಿಂದ ಮಂಕಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ - ಇಲಾಖೆ, 
23 |ಹೊಸಹಿತ್ಲು "ಬೀಚ್‌ | ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 200.00 ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ, ಕಾರವಾರ 
WE Ri ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (00 ಕಿಮೀ) (TRR 22013) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
(2016-17) 
ಉತ್ತರೆ. ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಿಳ ಹಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಹಡೀನ್‌ ಬೇಚ್‌ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ದೂಕಿನ 
24 ಅಪ್ಸರಕೊಂಡ ಪ್ರಧೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ. 29.75 2015s 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ & Rs 
ಕಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ; 
(2016-17) { i }- ke | 
H al 
- | ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವಬಾಣಗ್‌ . ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ |. i § ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು. | 
25 ಪ್ರವಾಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. [ಜಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ” ನಂ 2 16000 ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖ್‌, ಕಾರವಾರ: 
ಬದಲು: ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈದೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ] (2016- ರವರ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
7} | f ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ ರಜ ಷರಾ 
ಸಂ. ಮೊತ್ತ 
'ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ" ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿರುವ "ಯುದ್ದ 
ಸ ಸ್ಯ ೯ kJ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
ವಿಮಾನವನ್ನು, "ಕಾರವಾರದ ಡಾಗಿ .ರೀಂದ್ರನಾಥ್‌ AS ಸ ಸ ASAE 
p -]ಕರರವಾರೆ ರಠವರಿಗೆ ಅನುದಾನ 
26 ಟ್ಯಾಗೋರ್‌: ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧನೌಕೆ | 200.00 200.00 
[ವ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ಚಾಪೆಲ್‌] 'ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಳ್ಳಿದಲ್ಲಿ ಭಿಡ್‌ಣಡೆ: ಮಾಡಲಾಗದ: ಕಾಮಗಾರಿ 
4 ನ - ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಸ್ಥಾಪಿಸುವ: ಬಗ್ಗೆ (2017-18) ಜ್‌ by 2 
ಅಂಕೋಲಾ - ನದಿಬಾಗ್‌ ಕಡಲಶೀರದ ವೀಶ್ನಣ 
ಗೋಪುರ, . ವಾಹನ' ನಿಲುಗಡೆ; ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, 'ಕಾರಫಾರ ರವರ 
೫ |ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತೆ ಸೌಲಭ್ಯ” ಅಭಿವೃದ್ಧಿ $80.09_ 80.00 ಮೂಲಕ.  ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
'ಬದಲಾಗಿ ನದಿಬಾಗ್‌ ಕಡಲಶೀರ' ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ `'ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (2017-18) 
ಚ ಭಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಂಟ್‌ ಮರೀಸ್‌ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ - ಉಡುಪಿ ಮೂಲಕ 
28 |ಬಳಿ ಫಕ್ರಿ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ : ಕಾಮಗಾರಿ (2019- 420.00 "140.00. 'ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.. ಟೆಂಡರ್‌ 
20), | ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ” 
ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
RE 
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ "ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಸಿಹಿತ್ಲು - ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ We - 
[ಸರ್ಫಿಂಗ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌, ಶೌಚಾಲಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌, ra ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ. ` 'ಇಲಾಖೆ, 
29 ಸ್ಕಾಗತ k ಕಮಾನು. . ಪರಗೋಲಾದೊಂದಿಗೆ , 1000.00: B00 ಮೂಲಕ ಕೈಡೊಳ್ಳಲಗಿದೆ. ಟೆಂಡರ್‌ 
ವಾಕಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌, ಕೆಯಾಸ್ಕ್‌ಗಳು, ರಸ್ತೆ ಚರೆಂಡಿ ಮೂಲಕ , ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮತ್ತು ಕಾಲುಪಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂತಾದ: ಪ್ರವಾಸಿ. ಅನುಷ್ನಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕರಮಗಾರಿ : (2019-20) ) 
ಉಡುಪಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ರಾಸಿ 
ಮರವಂತೆ ಕಡೆಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪೌಡಸ್ಕಿಯನ್‌ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ 
ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್‌, ಹೈಮಾಸ್ಕ್‌ ಲೈಟಿಂಗ್‌, ಲೈಫ್‌ ಗಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
39 |ನ್‌ಜ್‌ ಟವರ್‌, ಸಾಲಿಡ್‌ ೇನ್ಸ್‌ a K ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನರಿತರ 
'ಮ್ಯಾನ್ಸೆ! ಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಸೂಚನಾ. ಘಲಕಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ 
ಶೌಚಾಲಯ" ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ `ಸೌಲಭ್ಯ ಅಸುದಾನ ಬಡುಗಡೆ. 
ಶೆಲ್ಬರ್‌ ಶೆಡ್‌ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ' ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. (2019-20) 
W ಲೋಕೋಪಯೋಗನಿ ಇಲಾಖಯ: 
31 [ಸ್‌ ಮರವಂತೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಡrinee 750 5000 ಮೂಲತ "ಫೈ ೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಡೆ. 
drive Works {2019-20} ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗೆತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


(ರೂ. ಲಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 


Environment, Fotest and Climate 
change (MoEF}] and Beach 

Management Services (BMS) cd 
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ 
ಫ್ಲಾಗ್‌. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ ಎಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 3ನೇ 
ಸ್ಥಾನವಾಗೆ 'ಗುರುತಿಸಿ: ಜೆಲ್ಲೆಯ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚ್‌ 
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. (019-20): 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


| _ಈವರೆಗೊ. 
ತ್ರೆ: [ ಜನೆಸಳ ವಿವರ ಬಿಡುದಡ್ತ. ಷರಾ 
ಸಂ: ಸಳ ಮಾಡಿರುವ. ky 
f ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ “ಇಲಾಖೆಯ 
ಪಡುಬಿದ್ರಿ ''ಕಡಲ: ತೀರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ME > 
2 cement 29.00 ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ -..- 
ಗ: ಕಾಮಗಾರಿ 'ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
j ಹ 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಬೀಚ್‌ ಅನ್ನು 
“Blue Flag certification” oದು 
wb. Ministry of Environment, 
Forest and Climate change (MOEF & 
CC) ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಸವದೆಹಲಿ ರವರಿಂದ 
(ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದ್ದ, - ಈ ಯೋಜನೆ_ q p 
:| ಅಡಿಯಲ್ಲಿ "13 'ಸಮುಥ್ರ ಪೀರದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, | 
33 [ಮತ್ತು Society for integrated’ Coastal 26850 [ಕರ್‌ ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌ ರವರ ಮೂಲಕ 
2 NS ATES % ಜ್ಯೆಗೆಕಾಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 
Management “(SICOM), Ministry of cists) 


6128.39 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ ;ಟಿಓಆರ್‌ ಸಿ೭ಟಡಿವಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ರಾಜ್‌ ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 3/03/2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 2%ಂ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 0u\03 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 82ಸುಶೆ ಣಾಲಹ್ಟು_ ಗಸೆಷ್ಟೆ: 
_ಖಲಬHಲ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ನಂಕುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ £74. ಕ್ಕ ಉತ್ತರ. ಕ್‌ 


* 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
7 Ko 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಳ್ಳಿ ಉತ್ತರದ 356/10 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ಶ್ವಾಸಿ, 
[ಬಿ.ಎನ್‌. ce ] 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 272 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು A ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್‌ ಹಾಲಪ್ಪ 'ಬಸ ಪೃ (ಯಲಬುರ್ಗ) 
ವಿಷಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ 


- ಯೋಜನೆಗಳ. ಕುರಿತು. 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


04.03.2020 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಮುನ ಸಭಲೇಳಡಣ ನ ಕ್ರೀಡಾ ಸ ಸಚಿವ 


ಕ್ರಸ ಉತ್ತರ 

ಕ್ರಸ [ ಪ್ರಶ್ನೆ | ತ್ರೆ 

ಅ) | ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು WN ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
ಯಾವುವು; (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ 
ಒಡಗಿಸುವುದು) 

9) ಈ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸಕ್ಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಏಷ್ಟು; ರೂ.6,10,00,000/-ಗಳನ್ನು ಹಂಚಳಿ.|. 

ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇ) | ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
“ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
(ಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ವಿವರ 'ನೀಡುಪುದು) 

ಈ) | ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ KAS 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ : 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ "ಒದಗಿಸಿದೆ, 
ಅನುಷ್ಕಾನಗ್ಲೊಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ:....... (ವಿವರ. 

ನೀಡುವುದು) ನ್‌ 

ಇ) | ಯಲಬುರ್ಗಾ ' ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಲಬುರ್ಗಾ 
ಒಟ್ಟು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? | ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಯು 

K ಮಂಜೂರಾಗಿರುಪುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಲಬುರ್ಗಾ 
ಓೊಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಕನೂರು  ' ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಹಾಮಜೇಶ್ವರಿ ಡೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ರೂ.2500 
ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 22 ಟಿಡಿವಿ 2020..... ಸ್ಯ 2 

(ಸಿ.ಟಿ:ಪವಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಅನುಬಂಧ 


ಪ್ರಸ್ತುತ ೭೦1೨-೭೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆಣೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಈ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
Ed 
ಕ್‌ 2 ಹಡುಗೆಡೆ ಭಾ 
ಶ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ನನುಷ್‌ನ | ಮ್ಹೂಡಿರುವ ಷರಾ - 
ಸಂ - - ಸ್‌: ಸಂಸ್ಥೆ 
pa ನ ಫಿ ಸ 434, ಅನುದಾನ 
ಗಂಗಾವತಿತಾಲ್ಲೂಕು 3 - T 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ KN ಅನುಷ್ಠಾನ 
ತಾಲ್ಯೂಕಿನ ಶ್ರೀ , ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿ, |_ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 
01 ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ 50.00 ಎಲ್‌, 16.00. ಅಂದಾಜು 
ಅವರಣದಲ್ಲಿ ": ಮೂಲಭೂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದ 
ಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ _ | ಪಡಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ 1 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿ ಅನುಷಾನ 
§ 9. 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ. PE ಸಂಸೆಯಿಂದ . 
ಪರ್ವಳದ ಬಳಿ ವೀಕೃಣಾಕೇಂದ್ರ, - NA NR 
0 | ವಾಂತಿ ಸೆಂಟರ್‌ ಖು WN pe 100.00 ಎಲ್‌, 30.00 ಅಂದರಿಜಂ 
ಲ 3 & ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆ 
ಫಾರ್ಮ್ಸ್‌, ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ 97 ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು kp 
'ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸೌಲಭ್ಯ [ k 
ಕ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾಪತಿ| 4 ಅರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾವತಿ ' ನಗರದ “edna! ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್‌ - "ಮತ್ತು 
೫ | ಶ್ರೀಚನ್ನಬಸಪ ತಾತಸವರ |"- 0060- | ಎಲ್‌.- | 3300 | ಶೌಚಾಲಯ 
'ದೇಪಸ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿ | ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಮಗರರಿ 
ಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕೆ ವಿವಿಧ PE - 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಟ | RE ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ; pa 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿ - ಪಾಹನ' ನಿಲುಗಡೆ 
| ಪ್ರದೆಟಡಲ್ಲಿರುವ  ಶೀಅದಿಶಕ್ತಿ . ie ಪ್ರದೇಶ 
0% | ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 60.00 ಎಲ್‌, 240 
ವ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ವಾಹನ: ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಂಗಳೂರು ii 
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ Kk ಇದಿ. 
IR ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1] 


ಘಟಕ, ಹೈಟಿಕ್ಠಾಾಲಯ ಹಾಗೂ 
ಸ್ನಾನ ಗೃಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: 


ಬೆಂಡಳೊರು 


ಇಡುನಡ 
ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಖು ಮೊತ್ತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರುವ ಷರಾ 
ಸಂ ನ್‌, ಸಂಸ್ಥೆ 
Kj 9 ಅನುದಾನ 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾಪತಿ ನಗರದ. |. ನೆ 
ಶ್ರೀತನ್ನಬಸವ ತಾತನವರ: ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿ ಭೂಮಿ ಕೆಲಸ 
05 | ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ 100.00 ಎಲ್ಸ್‌, 33.00 ಪ್ರಗತಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ § | 
ಯಲಬುರ್ನಾತಾಲ್ಲೂಘು 
ಅನುಷ್ಠಾನ 
"| ಕೊಪೈಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗಾ | ಸ ' 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ನೇತ್ರದ ಕುಕನೂರು ಕೆಆಲವಡಿ | - ..| ಸಂಸ್ಕೃಂಯಿಂಂ 
06 | ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ' ಮಹಾಮಹೇಶ್ನರಿ 25.00 ಎಲ್‌, 10.00. "| ಅಂದಾಜು 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಮೂಲಭೂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು : ಸಿದ್ಧ 
ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಫಡಿಸಲಾಗುತಿದೆ' | 
SE; | 
| ಕಸಕಗಿರಿತಾಲ್ಲೂಸು j 
ee 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ | 
ಶ್ರೀ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೇಆರ್‌ಬಡಿ 
07 | ಹತ್ತಿರ ದಾಸೋಹಭವನ ಹಾಗೂ 100.00 ಎಲ್‌, 33.00 
ಯುಆಕಾರದ ಸೆಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು 
ನೆಲಹಾಸು: ಸಿ:ಸಿರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
HE 
ಕೊಪೃಳ 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಾ 
ಶ್ರೀಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಆರ್‌ಐಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 
08 ಹತ್ತಿರ ಶುದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 75.00 ಎಲ್‌, 25.00 ಅಂದಾಜು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕ್ಕೈ 53 JAKE 20200 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಲತ) ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನ್ಹಾಂಷಔನ್‌9೩2020 


ಇವರಿಂದ 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ & ಗಣಿ), 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


Wy 
rN rt QD 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ 
ರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ 
(ಮೂಡಬಿದೆ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 254ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/ 15ನೇವಿಸ/ 6ಅ/ ಪ್ರಸಂ.254/ 2020, 
ದಿನಾಂಕ: 18.02.2020. 


skool 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಕಾನ್‌(ಮೂಡಬಿದೆ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 254ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, 
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
Nd.showalaled so 
(ಜಿ. ಎನ್‌. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ) 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ(ಜವಳಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು z ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಕಾನ್‌ (ಮೂಡಬಿದ್ರೆ) 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 254 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 1 ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಸೆಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ್ಥ 04.03.2020 
or ರ್‌ NS] 
y re ್ಹಜಕತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೊ "ಜವಳಿ ಉದ್ಯೆ ಮದ್‌ "ಮಚಜೀಕಡ 


| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ರೂ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ | ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ: ಹತ್ತಾರು 

ಬೀರಿದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ | ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ 
| ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ | ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಈ ಕಟಕಂಡ ಸಹಾಯ 
| ಇಲಾಖೆಯವರ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


೨ ನೇಕಾರರ ಸಾಲಮನ್ನಾ 

೨ ವಿದ್ಭುತ್‌ ಮಗ್ಗ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಶ್‌ ರಿಯಾಯಿತಿ 

° ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 

ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ರಿಬೇಟ್‌. 
೨ ನೇಕಾರರಿಗೆ ಶೇ। ಹಾಗೂ ಶೇ3 ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ 
ಸಹಾಯಘಥನ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಜವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಲಡುವ 
ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಲಾಹನ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜನಗಳನ್ನು 
ನೀಡಲು ನೂತನ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ನೀತಿ 
2019-24ರನ್ನಯ ಜವಳಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಏವಿಧ 
| ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್‌ಗಳಡಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಲಾಹೆಸಗಳನ್ನು | 
ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ:- kl 
ಬಂಡವಾಳ ಸಹಾಯಧನ 
ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ | 
ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮರುಪಾಷವತಿ ಸಹಾಯಧನ | 
ವೇತನ ಸಹಾಯಧನ 
ಇಎಸ್‌ಐ. & ಇಮಿಎಫ್‌. ಮರುಪಾವತಿ | 
ಸಹಾಯಧನ (ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ) | 
* ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ೩ ನೋಂದಣಿ | 

ಶುಲ್ವ ರಿಯಾಯಿತಿ 


2- 


\ 


| 


| 


ಈ) ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಪವರ್‌`ಲೂಮ್‌'ಗಳ ಉಪ್ಪದನಾ7ನೆಣಾರರು ಸಾಕ್‌ ಉಡ್ದವವ್ಯಾ ನನಿಧ ಸಹಕರ! 

ಪಲಯದಲ್ಲಿ  ನೇಕಾಠರು ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ | ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದೆ ಸಾಲ 

| ಸಂಕಷ್ಪದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿ ನೀಡಿದ | ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ31.03.2019ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹೊರಬಾಕಿ 

| | ಪರಿಹಾರಗಳೇನು; ಯಲ್ಲಿ ರೂ.100 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

| ಪವರ್‌ ಲೂಮ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ನೇಕಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ 

| ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ 

ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
« ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್‌ ಗೆ ರೂ.125 ರಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ 
ದರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆ. 
೨ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
> 02 ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮಗ್ಗ ಖರೀದಿಗೆ 
ಸಹಾಯಧನ 
> ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ್‌ ಜಕಾರ್ಡ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ 
ಸಹಾಯಧನ 
* ವಸತಿ ವ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 
೨ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 
ಸಹಾಯಧನ. 

Tae ಉದ್ಯೆಮಿಗ್‌ಗ “ತಂಗ ಪಾಷಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ "ಜವಳ “ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್‌ 
ಮುಂದೂಡುವಿಕೆ, ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ | ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ಒದಗಿಸುವುದು, ರಫ್ತು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ |! ದಿನಾಂಕ; 04.11.2019ರಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜಪಳಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ 
ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ | ಉಡುಪು ನೀತಿ 2019-24 ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಮೇಲೆ 
ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮಗಳು | (ಅ) ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರೋತ್ಲಾಹನಗಳನ್ನು 
ಯಾವುವು? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು). ನೀಡಲಾಗುವುದು. 


ಸಂ: ವಾಕಿ 53 JAKE 2020 


(ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ್‌) 


ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


pi Ep) 


15% 


[> 3 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ:ಟಡಿ 47 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05-03-2020 

ಅವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. yn 

ಇವರಿಗೆ: 3 0 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನರೆ, 
ಕ 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ253ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಸ ಪ್ರಶಾ/5ಪೇವಿಸ/6ಅ/ಚುಗು-- ಚುರ. ಪಶ್ನೆ/ 


01/2020, ದಿನಾಂಕ: 2502/2020. 


kkk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಉಮನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ (ಮೂಡಬಿದೆ), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 259ಕ್ಕೆ 
ದಿನಾಂಕ:04.03.2020ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರದ 160 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸ ಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-। ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 
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ಸಾರಿಗೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ/ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳು: 


ಕ.ಠಾ.ರ,ಸಾ.ನಿಗಮಡ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ, ನಗರ ಮತ್ತು ವೇಗದೂತ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ 'ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಹಂಸ, ಐರಾವತ, ಎ.ಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್‌, ನಾನ್‌ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್‌, ಐರಾವತಕ್ಷಬ್‌ಕ್ಲಾಸ್‌, ಫ್ರೈ-ಬಸ್‌, ಅಂಬಾರಿ 
ಡ್ರೀಮ್‌ಕ್ಷಾಸ್‌ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ನೆರೆರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 
ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನಿಗಮವು ಒಟ್ಟು 16 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಗಳೂರು, 
ಉಡುಪಿ, ಸೋಲಾರ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌.ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 'ನಗರ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ನಗರ ಮತ್ತು ಹೊರಪಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ' ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು-ಉಡುಪಿ- 
ಕುಂದಾಪುರ, ಕುಶಾಲನಗರ-ಮಡಿಕೇರಿಗೆನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕಲ್ಲಿಸಲು “೯1 bಟs”ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕೆರಾರಸಾ ನಿಗಮದ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಆಸನಗಳನ್ನು ಗುಂಪಾಗಿ (ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು) 
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂಗಡ ಆಸನವನ್ನು ಹೋಗುವ 
ಮತ್ತು ಬರುವ (Onward/Return) ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಬರುವ (Return) ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ: ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ 
ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನುಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕೌಂಟರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟ್‌ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಟಿಕೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಮತ್ತು 
ಹಿಂಡದೂಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನುಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರು: ಮಾತ್ರಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾದ: ಆಸನಗಳ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, 

ನಿಗಮದ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿದಿರಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ವೇಳೆಯ ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಗರ 
ಸಾರಿಗೆಗಳಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾರಿಗೆಗಳ ನಿಖರವಾದೆ ಮಾಹಿತಿ 
ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಆಸನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು. ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಏಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಎಸ್‌(ವೆಹಿಕಲ್‌ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌& ಮಾನಿಟರಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಪಮ್‌) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2000 ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸೀಟು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅವರುಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿರ್ಗಮನದ 
ಸಮಯ, ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು 
ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌. ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ. ಅನುಕೊಲಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್‌ ಮೂಲಕ ಟಿಕೇಟನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಎಂ-ಟಿಕೇಟನ್ನು 
ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಎಐಪ್ಕಾಡ್‌/್ಕಾಬ್ಲೆಟ್‌ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್‌ ಘೋನ್‌ನಲ್ಲಿ.: ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣವಾರು ವಾಹನಗಳ ನಿರ್ಗಮನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ನಗರ 
ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಐ.ಟಿ.ಎಸ್‌! (ಇಂಟಿಲಿಜೆಂಟ್‌ಟ್ರ್ಯಾನ್‌ಮೋರ್ಟ್‌ ಸಿಸ್ತಮ್‌) ಪ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ಸದರಿ 
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿಲ್ವಾಣವಾರು ಘೋಷಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.(ಖ್ಯಾಸೆಂಜರ್‌ 
ಆನೌನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಸಿಸ್ಸಮ್‌). 


ಕ.ರಾ.ಠ.ಸಾ.ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಟೂರ್‌ಗಳೆ ಆಚರಣೆ: ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ | 
ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಶಿರಸಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, 
`ಜಿಕ್ಕೋಡಿ ಮುಂತಾದ 'ನಗರ "ಮತ್ತು "ಉಪನಗರ "ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ" ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ 
ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮದ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ತ್ಥರಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 
(ಚಿ.ಆರ್‌.ಟಿ.ಎಸ್‌) ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ನಗರದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ವೈನಂದಿನ/ಮಾಸಿಕ ಪಾಸಗಳ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಮಿಡಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ: ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಲ್ಸ್‌) ಮುತ್ತು 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌) 'ಜಂಟಿಯಾಗಿ 
ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲತೆ ಯೋಜನೆ (Comprehensive Mobility Plan) 
ಯನ್ನು. ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ 2035ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 
ಪ್ರಸ್ತುತ 48% ರಿಂದ 73% ಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕೈತ ಪ್ರವಾಸ (Motorized Trips) 
ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು 
ಹೊಂದಿದೆ. 


ಆ) | ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾನಗರ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಮ 
ಜರುಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಂದಿರುವ. ' ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು 
ಯಾವುವು? 

ಇ) | ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ ಮತ್ತು ನಗೆ 
ಭೂಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ 
ಈ ಕುರಿತಾದ ಅಧ್ಯಯನ 
ವರದಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 
ಹಮ್ಮಿಶೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು 
ಯಾವುವು? 
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3) 


ನಗರದ ಸರಜಾಕ ದನಯನ್ನು ಸಡವಾಗಾಸವ ಓನ್ನರಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 
ಪ್ರಮುಖ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ 12 ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಆದ್ಯತಾ 
ಫಥವನ್ನು 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 
ಸಮರ್ಪಕ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್‌ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 90 
ಎಲೆಕ್ಟಿಕ್‌ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ" ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನ 
ಬಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಫೇಮ್‌-2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 300 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಸ್ಸುಗಳು, 
ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 90 ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್‌ 
ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನ ಬಲಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಜೆಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಮಗ್ರ ಚಲನತೀಲನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ "ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (MTA) ಮುಂದೆ 
ಇಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿವಿಧ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ. ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ, ಮಾಡುತ್ತದೆ. 
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(ಲಕ್ಷ್ಮಣಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿಪರು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ 


ಸಡಸ್ಯ್ಕರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


2253 
:ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ.ಎ.ಹೋಟ್ಯಾನ್‌ (ಮೂಡಬಿದೆ) 
: ಉಪೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ. ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 2 04-03-2020 
ಸಾ EFA ಉತ್ತರ 
ಅ) | ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 'ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷತೆ | ಠಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ 


ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ 


ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಾಹನ 
ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ 
ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ 


ಸಂಚಾರ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಾದ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜನರನ್ನು 
ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 
ಸೆಳೆಯುವ ಕುರಿತಾದ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ವಾಹನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 
ಸೆಳೆಯುವ ಕುರಿತು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 'ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ 
ಬೆಂ.ಮ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 


> ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು, 6157 ಅನುಸೂಚಿಗಳಿಂದ 
67115 ಸುತ್ತುವಳಿಗಳು ಹಾಗೂ 130 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

> ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ಅಂಡರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಿಯಾಯಿತಿ 
ಪಾಸು, ಮಾಸಿಕ ಪಾಸು, ದೈನಿಕ ಪಾಸು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ, ಅಂಗವಿಕಲರ. 
ಪಾಸು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಾಸುಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

» ಅಲ್ಲದೇ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ “ಸಹಾಯ 
ಹಸ್ತ" ಪಾಸನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 

» ಸರ್ಕಾರೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಟಿಪ್ಠಿ ನಗರೆ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 
ರವರುಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ನಿಂದ' ಟಿನ್‌ 
ಫ್ಯಾಕ್ಷರಿಯವರೆಗೆ “ಬಸ್‌ ಆಡ್ಕತಾ ಪಥವನ್ನು" ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಸಂಚಾರ" ದಟ್ಟಣೆಯು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು 
ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

» ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ' ಒಪ್ಪಂದ, ಖಾಯಂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಡೆಡಿಕೇಟಿಡ್‌ 
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 

> ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲಾ 
ಮೊಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಫೀಡರ್‌ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

> ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಿಂಕ್‌ ಸಾರಥಿ 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 

೫ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ 
10ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಂದರಂತೆ ಅನುಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

೫ ದೊರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಗಲು/ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಮಲ್ಲಿ 
ಎಕ್ಷಲ್‌, ಎ.ಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್‌, ನಾನ್‌ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್‌, ರಾಜಹರಿಸ ಮಾದರಿಯ 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ದರ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 

ಸಂಖ್ಯೆ: ಮಮ 66 ಎಸ್‌ಜೆಡಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಲಿತ2.03.2020 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಫಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, k [3 2 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ, ಮಾನ್ಯ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:41ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
% kkk 
ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:41ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 250 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 


ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


i 
(ಎಂ. ರಾಜಗ್ಣಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2 
ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ 


ಒಕ ವಿ: 


24 


ಸಪದಪ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ (ಕಿತ್ತೂರು) 
ಉತ್ಡಲಿಪುವ ಬಿವಾಂಕ : 04.೦3.2೦2೦ 
ಉತ್ತಲಿಪುವವರು ': ಮಾನ್ಯ `ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಶ್ವಚ ಅಭವೃದ್ಧಿ: 
ನಿಠಬೆತೊತನರೆ ಮತ್ತು ಏಲಿಯ ನಾದಲಿತರ ಪಬಲಂಶರ 
ಇಲಾಖಾ ಪಜಿವರು. 
ಕಮ ಫಕ್ನ ತ್ತರ 
ಪಂಖ್ಯೆ 
ಅ 2೦1 ನೇ ಸಾಅನಣ್ರ ಚೆಕದಾವಿ ಜಲ್ಲೆ 
ಜಿಡ್ಡೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಶ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೌದು 
ಆಗಿರುವುಮ ಪರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ಷೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಆ ತಾಲ್ಲೂಕು `"ಕೇಂದ್ರವಾನಿ ಎಂಟು ಕಡ್ಡಾರು ತಾಲ್ಲೂನನ್ರ`ಈಈು 


ವರ್ಷವಾದರೂ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕನಲ್ಲ 


ಅಭವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾ ಕಛೇರಿಯನ್ನು 


ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಹ್ವಕ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭಸಪಲು ಕಛೇಲಿಣೆ 
ಇಲಾಖೆ ಅರಂಜಪನಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 
ಕಾರಣವೇನು; ಮಂಜೂರಾತಿಯ: ಹಾಗೂ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಕೇಂದ್ರ ಪರ್ಕಾರದಿಂದ 
ನಿೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಪಲಿಶಿೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
೪ | ಕಡ್ಡೂರು `ಪಾಲ್ಲೂನದ್‌`ಮಹಿಕಾ`ಮತ್ತು| ಅತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕರೆ 'ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು 
ಮಕ್ಷಳ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ | ಮಕ್ಷಆ ಅವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 
ಆರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಪ್ಲಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ | ಆರಂಭಸುವ ಪ್ರಪ್ಹಾವನೆಯು ಅರ್ಥಿಕ 
ಯಾವ' ಹಂತದಲ್ಲದೆ; ಈ ಬದ್ದೆ| ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿದೆ ಪಲಿಶೀಲನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು; ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಈ ಯಾವ' 'ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ದ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಸಪಲಾಗುವುದು. ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ದೊರೆತ 
ನಂತರ ಕಭೇಲ 
ಪ್ರಾರಂಭಸಪಲಾದುವುದು. 
ಪಂ. ಮಮ 66 ಎಸ್‌ಜೆಡಿ ೭೦೦೦ 
ಯೌ 
2 
(ಶಶಿಕಲಾ ಅ. ಜೊಲ್ಲೆ) 


ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಷಳ ಅಭವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ವಿಕಲಚೆಂತನರ ಮಡ್ಚು ಹಿಲಿಯ ವಾಗಲಿಕರ 


ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖಾ ಪಜವರು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕೈೈ 52 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
KN eA ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 
ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ & ಗಣಿ, 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. ANS 


ಇವರಿಗೆ, 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು, u\ ಇ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 4 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ೈರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ 
(ಮೂಡಬದೆ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 252ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/ 15ನೇವಿಸ/ 6ಅ/ ಪ್ರಸಂ.252/ 2020, 
ದಿನಾಂಕ: 18. 02 2020. 


kolo 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನನದ ಎ. ಕೋಟ್ವಾನ(ಮೂಡಬಿದ್ರ ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 252ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ "ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
re ‘bauala bb 
(ಜಿ. ಎನ್‌. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ) 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ(ಜವಳಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ----ಶ]್ರೀ ಉಮಾನಾಥ ಎ. ಕೋಟ್ಯಾನ್‌ (ಮೂಡಬಿದೆ) 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 252 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು :  ಜಷಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೆಚಿಪರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2020 

ಕ್ರ EER ಈತ್ತರ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ `'ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಅತ್ಮಂತ] ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗಳ ಖ್ಕಾತಿ"'ಮತ್ತು "ಜೀ 

ಉಚ್ಚಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗಳ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು "ರಾಜ್ಯದ 'ಸ್ಯಾಷನಲ್‌ 

ಮತ್ತು” ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನರುಚ್ಟೀವನಗೊಳಿಸುವ ಇನ್ನಿ! ಟ್ಯೂಟ್‌ ಆ ಡಿಸೈನ್‌(ಎನ್‌.ಐ.ಡಿ) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 

ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಲಮ್‌ ಇನ್ನೋವೇಷನ್‌ ಇಂಟರ್‌ 

ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; ಮೂಲಕ ಅತ್ಪಾಧುನಿಕ ಕೈಮಗ್ಗ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 
ನೇಕಾರರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಂತಾದ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಿಐ 
ಟ್ಯಾಗ್‌. ನೀಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಭಿಸುವಂತೆ 
ಕ್ರಮಪಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ"ಹಾಗೂ`ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ'ರಾಜ್ಯದ ಕೈಮಗ್ಗೆ ಸೀರೆಗಳು"ಮತ್ತು ಇತರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನ್ಯಾಷನಲ್‌ 
ರಾಜ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಸೀರೆಗಳು. ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್ನಿಃ ಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಡಿಸೈನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ 
ಉತ್ಪನ್ನಃ ಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುವಂತಾಗುವ ಹಾಗೂ ಬಡ | ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಲೂಮ್‌ ಇನ್ನೋವೇಷನ್‌ ಸೆಂಟರನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ 
ನೇಕಾರರು. ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ | ಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೆಂಟರ್‌ ಮೂಲಕ ಕೆಳಕಂಡ 
ತಲುಪಿರುವುಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ | ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಪುನಚ್ನೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; j.-Welteite desler. 

2. Design for the display system for the 
proto types, materials, accessories 
related to hand weaving. 

3. Design for the cataloger. 


ವಿಶೇಷತ: ಉಡುಪಿ, ಇಳಕಲ್‌ 'ಮುಂತಾದೆ ಎಷ್ಟು | ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್‌ ಇಂಡಿಕೇಷನ್‌ ಆಕ್ಟ್‌ ನಡ ಕೆಳಕಂಡೆ 4 
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸೀರೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ | ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 


ಹೆಗ್ಗುರುತು ONG ಇಂಡಿಕೇಟರ್‌) 3 ನಥ ನಪ ಕ್ಯಕ್ಥ 

ಎಷ್ಟು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ; ಇಂಥ ಸಂ ಸಲಿ ಟಾಗ್‌ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕೈಮಗ್ಗೆ ಇನೆ 
ಈ 


ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಡೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಳಿ 
ಇಲಾಖೆಯವರ 'ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು | 
ಯಾವುವು? 


ಪಮೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ 77 
ಇಳೆಕಲ್‌ ಸೀರೆ 76 
ಗುಳೇಡೆಗುಡ್ಗ'ಪಣ 210 
ಇಸಡುಸಿಸೀತೆ 224 


| | | 


[ 
ಸಂ: ವಾಕ್ಕೈ 52 JAKE 2020 


ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್‌ ಇಂಡಿಕೇಷನ್‌ ಕ್ಷ ನಡಿ 
ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ/ಇಳಕಲ್‌ ಸೀರೆ/ ಉಡುಪ 
ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಖಣಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್‌, ವಿನ್ಯಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವೈವಿಧ್ವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು, 61 ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ 
ನೋಡಲ್‌ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಟ್ರೇಡ್‌ 
ಪ್ರೊಮೋಷನ್‌ ಸೆಂಟರ್‌(NTPC) ಇವರ ಸಹಯೋಗ 
ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೈಮಗ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಉತ್ಪನ್ನ 
ಗಳನ್ನು 6.1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಜವ 


ಎ 24> 
(ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ್‌) 
ಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಕಾಣ ಸಚಿವರು 


p- 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಪಂಖ್ಥೆ: ಪಪಂಮೀ ಇ-87 ಪಲಸೇ 2೨೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಜವಾಲಯ 
[) 
ಪೌಧ 
* ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: ೦8.೦3.೭೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ: 
ಪರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ. 
ಬೆಂದಳೂರು. NU 


ವರಿದೆ: ಲೌ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ, 
ನಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂದಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ. 
ನಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಪ್ರೀ ಈಶ್ಸರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ವ), ಇವರ ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2೦6 ರ ಬದ್ದೆ. 
eke 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಪ), ಇವರ ಚುಕ್ಷೆ 
ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ: 2೦6 ಕೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ ಉತ್ಪರದ 10೦ 


[-) 


ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿದೆ ಲದತ್ತಿ, ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುದೆಯ, 


Ass so Sees oot Un 


(ಆ. ಕ ದೌಡ) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಶುಪಂದೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
(ಪಶುಪಂದೋಪನೆ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚಕ್ಕಗುಕುತ್ನದಪ್ರತ್ನ ಸಾಖ್ಯ್‌ 
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ರ ಕತರ್‌ ಪಾತ್ತಾನ್ಕ 


ಉತ್ತರವ ನನಾ 


04.03.2020 


ಉತ್ತಕಸಾವ ಸಷ 


ಪತುಸಂಗೋಷನೆ, ಪರ್‌ವತ್ತ ಪ್‌ 
ಸಚಿವರು 


KA Ee ಕಾತ್ತನಗಣ 

ಸಂ. 
ಬೀದರ್‌ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಿದಲ್ಲಿ ರ | me 

(ಅ) |:ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದರ್‌ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಷ್ಟು ಆ | ಮಂಜೂರಾದ, ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿಯಿರುವ 
ಪೈಕಿ ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಖಾಯಂ ಭರ್ತಿ | ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಖಾಯಂ ' ಮಾಡದ ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು 


ರರ ಪಾಲ್‌] 
PS AR | ಹುದ್ದೆಯ prey ಮಾಡಲಾದ | ಇರುವ 
ಸಂ| ವ್ಯಂದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಜ್ಜೆಗಳ | ಹುದ್ದೆಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಸಂಖ್ಯೆ 
1 ಭಕ | — 57 
2 | ಬೋಧಕ 173 58 7 
ಒಟ್ಟು 264 97 [ 167 
(ಈ) | ಹೆಡ್ಸ್‌ ಸಂಷ್ಯಡು "ಪಕ್ಕ ಪಾಶಹರುವ pr 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ * 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; i 
(ಇ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಹಾಕವ ಹಣಾ ಖಾಯೆರಗೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೆಹುವೈದ್ಯಕೀಯೆ; ಪೆಶ ಹಾಗೂ 


ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; ಯಾವಾಗ ಭರ್ತಿ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಶಂಭಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? [ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು] 


ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೀದರ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ 
ಇರುವ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ 
ಆಥಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಹಾಗೂ ' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 
ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ 151 ಪಅಸೇ 2018, 
ದಿನಾಂಕ: 11.12.2019 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಪಂಮೀ ಇ-87 ಪಅಸೆ 2೦೦೦ 


(ಪಭು ಇ: ಚವ್ಹಾಥ್‌) 
ಪಶುಸಂಗೋಸನೆ, ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಷ್‌ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/1:ಆರ್‌ಆರ್‌ಿ:2೦2೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು 
೦೫:೦4.೦3.೭೦೭೦. 
ಇವಲಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಇವರಿದೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 20 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಕೊಠಡಿ ಪಂ:2೭1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನನಭಿ ಸದಸ್ಯರು ರವರ ಚ ದುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪೊ ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ತುಲಿತು. 


kk 


ಮೆಂಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿಖದಂತೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚ್ರು್ಟೇರರಡಿನ/ಚುಕ್ಕ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಪಂಖ್ಯೆ: 83) ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ವಿದ್ದಪಡಿಖಿ 100೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂವಿದೆ ಲದಗತ್ತಿಖ ಕಳುಹಿವಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಪಿ, 


N ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪುದ್ರಾ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿನವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃಥ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಶನ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಬೆ 


ಚುಕ್ನೆ ದುರುತ್ನಾದ ಪನ್ನ ನಂಖ್ಯೆ 7557 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಪರು ಶಿ ಶಶ್ವರ ಬಂಡ್ರೆ (ಭಾಟ್ವ) 
ಉತ್ಡರಿಪಬೇಕಾದ ಬಿನಾಂಕ |04೦8.202೦ 

ಸರ ಫ್‌ ಕಾತರ 


ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದರ್‌ ಜಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಮೂಲಭೂತ' ನೌಶಕರ್ಯ ಅಭವೃದ್ದಿದೆ 
ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಪುವುದು) 


ಹಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷರಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಇದರ್‌ 
ಜಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಲೇತ್ರಗಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ 
ಅಭವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾವದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬರಿಧ-1ರಣ್ತ ನೀಡಿದೆ. 


ಮೂತನ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಷೆ ಬಂದ 
ನಂತರ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಯಾವ 
ಯಾವ .  . ಕಾಮದಾರಿದಳನ್ನು |: 
ಕೈದೆತ್ತಿಕೊಳ್ಟಲಾಗಿದೆ: ಹಾರೂ ಈ: 
ಕಾಮದಾರಿಗಳಆಣೆ ಬಡುದಡೆಯಾದ |: 
ಹಾಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿರುವ |; 
ಹಣವೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ಒದಗಿಪುವುದು) 


ಮೂತವ ಪರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಷೆ ಬಂದ ವಂತರ . 


೨ ಔರಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ನೆ ರೂ. ೮.೦೦ 
ಹೊೋಟಣದಳ 5 ರಸ್ತೆ ಕಾಮದಾಲದಳನ್ನು 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಯ ಅಡಳಡಾತೃಕ 
ಅಮುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಏವರವ; 

ಅನುಬಂಧ-2೭ರಲ್ಲ ಲದತ್ತಿಿದೆ. ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಇನ್ನೂ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಣಿರುವುವಿಲ್ಲ. 


ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾದೂ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೇತ್ರಗಆಳಗೂ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಸಲು ಕೆಲವೊಂದು 
ಕಾಮದಾಲಿದಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದು ' ಯಥಾಖ್ಕಿಪಿಯಲ್ಲ 
ಮುಂದುವರೆಪಿದೆ. ye 


ಮೂತನ ಸರ್ಕಾರವು ಟೆಂಡರ್‌ ಆದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಡೊಆಪಲು 
ಆದೇಪಿಪಲು ಕಾರಣವೇನು; 


ತಡೆಹಡಿದು ಯೌಥಾನ್ಥಿತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 


ಈರಾದಲೇ. ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ | ಪೂಚಿಪಿದ್ದ ರೂ. ೨4848 ಶೊೋಟಗಳ ಪೈಕಿ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್‌ | ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ ೮17.87 ಕೊೋಟಗಳ 


ತಿಂಗಳೊಳದಾಗಿ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಲಿಂದ 

ಕಾಮದಾರಿದಳು ಪ್ರಾರಂಭ .. ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈದೊಂಡಿರುವ ತ್ರಮುದಳೇನಮು? 


ಮೊಡ್ಡದ ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. 


ಇನ್ನೂಆದ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಕಾಮದಾರಿಗಳನ್ನು 
ಅಮುದಾವದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಪಿ ಮುಂದುವರೆಸಲು 
ಪಲಿಶೀಅಸಪಬೇಕದೆ. 


ಈಡ: ಸಂಖ್ಯೆ: 'ದ್ರಾಅಪುರ1ಗರ:ಆರ್‌ಆರ್‌ಖ:2೦5ರ 


ಈ.ಎಸ್ರ.ಸಶ್ನರಪ್ಪು 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚಿವರು 


pS 


ರಿಜಮಾಲಿ ಖಾನಾ ರಾಯಿ 


ಈ ಪ 
ದರ್‌ ಜಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಲೇತ್ರಗಳೆ ಮೂಲಭೂತ ಪೌತರ್ಯ ಅವ್ಯದ್ದಿದೆ 
ಠಿ 
ಇಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ಬಿವರ (ರತ wd 75) 


2ರ 
ಕ್ರಸ ಅಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ | ನನ್‌ 
7 ಬದರ್‌ 6.೦ರ 4. 
po ಬನಪವಕಲ್ಯಾಣ ಅರರ 
Fc] ಔರಾದ್‌" ರರ 
ಅಂದರ್‌ 
4 ಭಾಟ್ಟಿ 1೦.ರರಿ 
5 ಹೆಮ್ನಾಬಾದ್‌ B.00 
ಕ ; ಫ ಬಾದರ್‌ ದಾನ "7 5ರರ 
ಬಟ್ಟು ತ8ರರ್‌್‌್‌ 
2ರ 


| 


1 | ದರ್‌ dr ರಾದ್‌ — ಕ.೦ರ ಮ 
Wi ಒಟ್ಟು . 5.00 


ಹಹಔ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ವಡವಜಅಗಳಕು 


ವಿಷಯ: 2೨೦1೦೨-೦೦ವೇ ಪಾಆವಲ್ಲ. ಅಂದರ್‌. ಜಲ್ಲೆ ಔರಾದ. ವಧಾನಪಭಾ ಸ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಬ್ರಾಮೀಣ' ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಅತಾತೃಕ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡುವ ಕುಲಿಡು. 
ಓದಲಾಗಿದೆ: ೬ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನಧಿಕೃತ ಟಪ್ಪಚಿ ಪಂಖ್ಯೆ: ಅಐ:47ರ:ವೆಚ್ಚ-6:2೦1೦, 
ದಿ: ೦6.೦9.2೦19 
2. ಮಾನ್ಯ" ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯರ್‌ "ರಾಜ್‌ ಸಟವರ 
ಅಮಮೋದನೆಯಂತೆ. 
ಪಸ್ತಾವನೆ: 
ವ ಲೆಕ್ತ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ; ರ೦ರ4-೦3-887-೦-7೮ರಡಿ ಚಂದರ್‌ 'ಜಲ್ಲೆ ಔರಾದ ವಿಭಾನಪಭಾ ಕ್ಲಂತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು" "ರೂ. 5.೦೦ ನೊೋಟದಟ ಮೊತ್ತದಲ್ಲ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ 
ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಗಮನವಿಪಿದೆ. 


' ಓದಲಾದ-1 ರಲ್ಪ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಈ 4 ಉದ್ದೆಂಶಕ್ಞಾಗಿ 
ರೂ. ರ.೦೦ ಕೋಟದಳನ್ನು ಬದದಿಪಲು ' ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು pS _ 
ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈದೊಳ್ಳಲು ಸಹಮತಿಫಿದೆ. ಹಾರೂ ಜರ್ಥಿಕ ಸಲಾ ಈ 
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಡುರಡೆಗೊಳಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ; 


ಏಓದಲಾದೆ-ಐ ರಣ್ಣ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃಥ್ಧಿ ಮಪ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಜವರು ಅನುಮೊದನ 
ನಿಃಡಿರುವ ಮೆರೆದೆ 2೦1೨-೭೦ನೇ 'ಪಾಅನ ಲೆಕ್ಟ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ: ರ೦೮4-೦3-887-೦-75ರರಹ 
ರೂ, 6:೦೦ ಕೊಂಟಗಳ .ಹೆಚ್ಚುವಲಿಯಾರಿ ಒದಗಿದ ಅನುದಾನದ ಮಿತಿಯೆಲ್ಲ ಅಂದರ್‌ ಜಲ್ಲೆ ಔರಾದ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ಟಿಯ ಕೆಳಕಂಡ ದ್ರಾಮೀೀಣ ರಸ್ತೆ ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯೆತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಇಂಜನಿಯರಿ೦ಿದ್‌ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಕೈದೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ ನಿೀಡಲು 'ಪರ್ಕಾರವು 
ಪಿಂರ್ಮಾನಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಈ ಅದೇಶ, : py 


ಪರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಂಖ್ಯೆ: ದ್ರಾಅಪಃ97/29:ಅರ್‌ಆರ್‌ಪಿ:೩೦1೨, ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕಃ 14.1.2೦19 , 


ಮೆಂಲನ 'ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಜಂದರ್‌ ಜಲ್ಲೆ ಔರಾದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರನ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆಳಕಂಡ ದ್ರಾಮಿಂಣ ರನ್ತೆ ಕಾಮದಾರಿಗಳನ್ನು ಲೆಷ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-08-G87-0- 
75ರ ರೂ. ರ.೦೦ ಹೊಟಗಳೆ (ರೂಪಾಂಬ ಐದು ಹಶೊೋಣಗಳು ಮಾತ್ರ) ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮದಾಲಿದಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯಲಿಂದ್‌' ಇಲಾಖೆ 
ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಶಆಳಗೊಳಪಟ್ಟು ಆಡಆತಾತ್ಯೆಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು 
ಸರ್ಕಾರವು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ೫ 


ತ್ರ ಕಾಮದಾರಿ ವಿವರ | ಮೂತ್ತ 


ಪಂ ಭ್‌ 2 (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಟ್ಟ) 
ಔರಾದ್‌ (ಬಾ) `ತಾಲ್ಲೂಕನ `ಎಕಲಾರ `ತಾಂಡಾದಿಂಡ್‌ `ಹೊನ್‌`ಐಡಾವಣೆ ನ್‌ 


' | (ರತಿ ಸ್ಲೋನ್‌ ಪ್ರಶರ್‌ ಹತ್ತಿರವರೆದೆ ರಸ್ತೆ ವದೀಶರಣ ಇಂ 
2 ಔರಾದ್‌. (ಡಾ) ತಾಟ್ನಾನ'' ತೋರಾ `ದ್ರಾಮನಂದ'' ಹೊತನಮದ್ರ ೬೦ರ 
ದ್ರಾಮುದವರೆಣಿ 'ರಪ್ತೆ ನವೀಕರಣ 
ವ 
ನ 'ಹರಾದ ಬಾ) ತಾಲ್ಲೂೂನ್‌ ರನ `ಪಶನಾರ `ದ್ರಾಮನನದ `ಜಾನಷನರ $00.00 


ದ್ರಾಮದವರೆಣೆ ರಪ್ತೆ ನವೀಕರಣ 


CYbNeeaiDestrog GO SOSH PY Bats GosNSOS4 Sof copies TSS GO Bee. kd 37:29. 


p ನರಾದ್‌ ಬಾ] ತಮ್ಠ್ಣಾಕನ ನರವಾಕ ದ್ರಾಮನಿಂದ್‌ `` ಪಾಶಂಪೊರ RR 
ದ್ರಾಮದವರೆದೆ ರಪ್ತೆ ಪಬೀತರಣ x 
ಈ ಫರಾನ್‌ ತಾಲ್ಲಾಕನವೆ ಇಮ್ಮಾರಾಂವ ರಾಮನಿಂದ ಆ್ಞಾ ತಾಂಡಾವರೆದೆ ER 
ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 
ಒಟ್ಟು N 5೦೦.೦೦ 


ಷರತ್ತುಗಳು: 


1. 


ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂದ್‌ 
ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನೆಗೊಆಪತಕ್ನದ್ದು. 


. ಪ್ರಗತಿಯ ವಿವಶಠಗಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿ ಪಲ್ಲ್ಣಪಿದ ನಂತರ ಅರ್ಥಿಕ 


ಇಲಾಖೆಯು ವಿಶೇಷ್‌ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಈ ಕಾಮದಾಲಿಗಜಣೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ. 
ಒದಗಿಪುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯಡ್‌ಯನ್ನಾಧರಿಪಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನವನ್ನು ವ್ಞಸದಾನಾಗಮುತೆ 


" ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳದೆ' ಬಡುದಡೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಮ ವಹಪಲಾಗುವುದು. 


: ಈ ಅದೆಪದಲ್ಲ ಅನುಮೋದಿಪಿರುವ ಕಾಮದಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಾ. ಪಂಚಾಯತಿ/ 


..  ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌, ಇತರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಥಿ! ಲೆಕ್ಟ 'ಶೀಷಿತೆಯಣ ಯಾವುದೇ. 
4 ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಯಾನಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ದೃಥಸಡಿಖಡೊಳ್ಳಡನ್ನದ್ದು. 


10. 


. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಏಿಯಮ' 4 ಜ ವಿನಾಲುತ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ MN 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಂುದೆ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. 


ಕಟ. ಯೊಂಜನೆಯಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮದಾರಿಗಳ. ಭಕಲೆಯಾದ ಹಣ ತುಲಿತಂತೆ ಮಾಸಿಯಸನ್ನೆ 
ನರ್ಕಾರಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡುವುದು. ¢ 
ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲ ಅನುಮೋವಿಖರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ RC ' 
ಮತ್ತಿತರೆ ತಥ್ಸಮಾನ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಬಂಧನೆದಳಂತೆ' bina ಒಳೆಪಢಿಸಿ 'ಪೊಕ್ತ 
ಪ್ಪ ಪಾಧಿಕಾರದಿಂದೆ ಅನುಮೊಂದನೆ ಪಡೆಯತಕ್ನದ್ದು. . 
ಶಾಮಣಾರಿ, ಪ್ರಾರಂಭಿಪುವ ಮುನ್ನು ಮಡ್ತು "ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಪನ್ನಿವೇಶದ 
ಭಾಯಾ ಚತ್ರದಳನ್ನು ತೆಗೆದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲ ಅಳವಡಿಪಡಕ್ನದ್ದು. 


. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಿೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ. ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಆಪಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಪ್ತೆ 


ಕಾಮಗಾಲಗಳನು Worksoft works monitoring ‘ಪದ್ಧತಿ ಮುಖಾಂತರ ಉಪ್ಪುವಾಲಿ 


ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಫಂಬಂಧ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Worksoft website ನ 
ತಪ್ಪದೇ ಅಳವಡಿಪತಕ್ಷದ್ದು. N ರ್‌ 


. ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು 3ರ p೩1ty/50M/D೦M ರವರಿಂದ ತಪಾಪಣೆಣೆ ಬಳಪಡಿಪಡಣ್ಪ 


'2೦-:೮ನೆೊ ಸಾಆನಿಂದ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೂಆನುತ್ತಿರುವ ಅನುವನಂದನೆನೊಂಡ 


. ಪಿಯಾ ಯೋ ಜನೆಯಲ್ಲರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ  ವಿಷರಗಳನ್ನು 


ಗಾಂಧಿ ಪಾಕ್ಲಿ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲ ಅಳವಡಿಪಿಿ, ಹಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ 
ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾದ ಪಾವತಿ ಆದೇಶವಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕಾಮದಾರಿಗಳ 
ಇಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪೂಚನೆಗಳನ್ನು 


Ese veecs Dia GOSISA SPL rts Gr 64 sol cop NS NOES GO Biber rsd 2728200, 


N. 


ನರಿಪಬಯಬಜಲಬವಮುಮನವಾನದಾಮಾತಾಬುವಿವರರದಾಡಯವಸರ್ಯಯಾ 


ಪಟ್ಟುನಿದ್ದಾಣಿ ಪಾಅಸುವಂತೆ ಈದಾದಲೆೇ ಸೂಚಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಸ್ನುತ ಈ 
ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮಮೋದಿಸಿರುವ ಾಮದಾರಿದಳನ್ನು ದಾಂಧಿ' ಪಾಜ್ಷ ಕಾಯಕ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲ 
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಆವಡಿಪುವ ನಿಬಂಧನೆಗೊಕಪಣಿವಿದೆ. 

ಈ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದೊಆಪಿದ ಕಾಮಬಾಲಿಗಳದೆ 
ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ಮುಖ್ಯ 


ಅಂಜನಿಯರ್‌, ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ .. ಇಲಾಖೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಂದೆರ್‌ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಕಾರಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನಧಿಕೈಡ ಅಪ್ಪಣಿ ಪ ಪಂಖ್ಯೆ: ಆಬ:47ರ:ವೆಚ್ಚ-6:೩೦1೨, 


ಹಃ '೦6:೦೨.೩೭೦1೨ರ ಸಹಮತಿ ಮೇರೆಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


10. 


ಳ್ಳಿ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು ದ್ರಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ; 
ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ನರ್ಕಾರದೆ, ಜ೦ಟೆ ಹೂ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 'ಇಲಾಖೆ. 


ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಆಡಿಟ್‌-1), ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಆಡಿಬ್‌-2), ಕರ್ನಾಟಕ. ಬೆಂಗಳೂರು. 
- ಮಾವ್ಯ: ದ್ರಾಮಿಂಣಾವೈದ್ಧ ಮತ್ತು ಸ೦ಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚಿವರ ಆಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದಶೀಗಳು, 


ವಿಧಾನ ಪೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


- ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 
. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿದಳು, ಕಥಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು 


, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿದಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (PMU)(IP),5ೆೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 


ಬೆಂಗಳೂರು 


. ಪಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ದ್ರಾ ಗಾಮಿಂಣಾಭವೃದ್ದ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಟ್‌" `ಏಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


. ಪಧಾನ  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರಳು (ಪಂರಾಜ್‌), ದ್ರಾಮಿೀಪಾಭವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು” ಪಂಚಾಯತ್‌ 


ರಾಜ್‌ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾಲಿಗಳು (ಜಪಂ) ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ. ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ 
ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಪೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 
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1. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ. ಪಲಹೆದಾರರು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಡ್‌ ರಾಜ್‌' ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

12. ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

1. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನೆಬ್‌ವರ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನೆೇಜ್‌ಮೆಂಬ್‌ ಸೆಂಟರ್‌, ಬ್ರೆಜರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಬ್‌, 
ಖನಿಜ: ಭವನ; ರೇಸ್‌ಕೋರ್ಸ್‌ ರಪ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು. 

"14, ಅಭೀನ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ವೆಚ್ಚ-6), ಜ.ಪಂ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

1ರ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಪೆಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಅಂಜಿವಿಯಲಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು-9೨ 

16. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಬಾಹಕ ಅಧಿಕಾಲಿದಳು, ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌, ಒಂದರ್‌ 

17. ಅಭೀ್ನನ ಇಂಜನಿಯರ್‌, ಪರಿಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್‌ ವೃತ್ತ, ಜಂದರ್‌ 

18. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಪಿಆರ್‌ಐಡಿ, ಅಂದರ್‌ 

19. ಜಲ್ಲಾ ಖಜಾಖಮಾಧಿಕಾವಿದಳು, 'ಇಂದರ್‌ 

20. ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗಣಕ ಈ: ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ದ್ರಾಅಪಂರಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿದೆ ಇಲಾಖೆಯ 

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಪಲು ಹಾಗೂ ದ್ರೂಪ್‌ ಮೈಲ್‌ ನಲ್ಲ ರವಾನಿಸಲು ಪೂಜನಿದೆ. ' 


21.ರಕ್ಷಾ ಕಡತ / ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ: WF 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 10 ಟಿಸಿಕ್ಯೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
' ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ:03-03-2020 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: ul 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಗಗ ೪3 ಕ್ಲಂರಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:216ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸ ಖೈ:ವಿಸ ಗಪ್ರಶಾ/5ನೇವಿ ಏಸ/6ಅ/ಚುಗು-ಚುರ.ಪ್ರಶ್ನೆ/01/ 
2020, ದಿನಾಂಕ:25/02/2020. 


kkk 


' ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, y) 
ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ (ಮಂಗಳೂ ರು), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ" ಗುರುತಿ ತಿಲ್ಲದ 
ದಿನಾಂಕ:04.03.2020ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ € ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರದ loo 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸ ಸಲಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 


ಪಶ್ನೆ 


(ಮಾಲಾ. wil 


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, 


ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


: ಕರ್ನಾಟಕ: ಸರ್ಕಾರ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 216 " 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ (ಪಂಗಳೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ 'ಸಚಿವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಿಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ. ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ `ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 
ಕಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರೆ 
ಅ ಪ್ಷಣಕನ್ನಡನಕ್ಲರುಜನವಸತ ದಕ್ಷಿಣ `'ಕನ್ನಡಜಲ್ಲೆಯೆಳ್ಸ್‌ ಬಟ್ಟು 37 ಹೆಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದು, 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೈಕ `ಪಲಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ | ಒಟ್ಟು 148 ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ 48 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ ನಿಗಮದ 
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂಕೂಡ ಖಾಸಗಿ | ವತಿಯಿಚಿದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹಾಗೂ ಸರ್ಕರಿ ಬಸುಗಳ ೫ - 
ಸೌಕರ್ಯಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತವಲ್ಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 228 ನಗ ಪೈಕಿ 117 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; - ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಿಗಮದ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಪರ್ತಕೆರೂ ಸಹ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 
ಆ' ಇದರಿಂದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 
ನನಾರಾಗತರ ಪರುವ ವ SOON RE le 
'| ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಸುಗುಣವಾಗಿರುತದೆ. ps 0 
ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜ್‌. py | 
ಕ್ರಮವೇನು: 
ಇ ಮಂಗಳೂರು`ನಿಢಾನ ಸಧಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಜಾಡಿ 


ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 
ಪಾಣೇಲ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಯ ರೆಂಜಾಡಿ, 
ಮಂಜನಾಡಿ ಹಾಗೂ -ನರಿಂಗಾಣ 
ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ 


| ಒಡಗಿಸದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು, 
ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು? 


a 
ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯಿಶಿಯ 
ಪ್ರದೇಶವಾದ ರೆಂಜಾಡಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ | 
ಕೋರಿಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿ: 
30.11.2019ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದುದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಾಂಧೀನಗರದವರೆಗೆ 
ಸುಮಾರು 18 ಕಮೀ ರಸ್ತೆಯು. ಭಾರಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 


ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪಾಣೇಲ:. 


ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ "ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪಾಣೇಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 
ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ: 
02.12.2019ರಂದು ಮಾರ್ಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು; ಗ್ರಾಮಚಾವಡಿಯಂದ 
ಪಾಣೇಲ-ಪಡೀಲ್‌ವರೆಗೆ 6 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯು ಭಾರಿ ವಾಹನ 
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಪಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಮಂಜನಾಡ ಹಾಗೂ ಸರಿಂಗಾನಗಾಮ ಪದೇಶ 


ಮಂಜನಾಡಿ ಹಾಗೂ ನರಿಂಗಾನ ಗ್ರಾಮಪಂಜಚಾಯತ್‌ನ ಪ್ರದೇಶಗಳು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತವಲ್ಲದ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ' ಮುಡಿಪು ಮಾರ್ಗಪಾಗಿಇಶಾಕ್ಕೆ 
ನರ್ಮ್‌ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 
ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಮಂಗಳೂರು . ರವರಲ್ಲಿಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರವಾನಿಗೆ 


| ಮಂಜೂರಾಗಿರುತ್ತೆದೆ.. ಸದರಿ ಪರವಾನಿಗೆಗಳಿಗೆ "ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ 


ಪ್ರಪರ್ಕಕರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ 
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನುಕಾರ್ಯಾಚೆರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


3 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸ ನಟಕ ಸರ್ಕಾರ - § 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 17 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 


ಇವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03-03-2020 


೪೫ ಯೆನ್‌ RAE - Alsl2o2o 


ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: :172ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬ 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ; ವಿಸಪ್ರಶಾ'15ನೇವಿಸಸಿಅ/ಜುಗು.. ಚುರ, ಪಕ್ನೆ 
101/2020. ನಿನಾಕಿ 25/02/2020. 


dokokokskokokok 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ :172ಕ್ಕೆ ಸ 
ಕಳುಹಿಸ ಲು ರ್ದೇಶಿಸ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.. 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಶ್ರೀ ಫೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ “es (ಬೆ 5 ಲಹೊಂಗಲ). ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇವನಿಗೆ. sin 


ಸಭೆಯ ಕನನರ 


& 


pr 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌)' 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-1 ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿಷರು 


2172 
: ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ್‌ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ) 
: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತರ § 
ಸಂ ಕ್ಲಿ ಸ್ತ 
ಆ ಚಿಳಗಾವ ಜಿಲ್ಲ" ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಚಿಳಗಾವ ನಿಭಾಗದ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಘಟಕದಲ್ಲಿ" 
ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯ ಎಷ್ಟು | ಒಟ್ಟು 127 ಬಸ್ಸುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚೆರಣಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಸ್ಸು "ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಹನವಾರು ಸ್ರಮಿಸಿರುವ ಕಮೀ.ಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿರಿಸಿದೆ. 
ಆ |ಸರ್ಕಾರದೆ ನಿಯಮಾನಸಾಕ ಒಪ ಬಸ್ಸು] 'ಪನಿಧಪಾಡಕಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸಲುಿ 
ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರೆ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನರಿತಿದೆ; 
ಅವನ್ನು ನಿಷ್ಠಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು; I ನಿಷ್ಠಿಯಗೊಳಿಸಲು 
ಕ್ರಸ 
Fi ie Big ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಿ.ಮೀ, 
9.00 ಲಕ್ಷ ಕಮೀ. 
pl 
ou: | ನಗರ 1 ಗ್ರಾಮಾಂಕರ | ಭಾಗ 800೪8 
ಸಾರಿಗೆ ky ja 
ಕಿಮೀ 
[02 ರಾಜಹಂಸ 900 gE 
ಹೆವಾನಿಯಂತಾ 
03 ರಹಿತ ಸ್ಲೀಪರ್‌ 10,00 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ. 
ಕೋಚ್‌ 
04 ವೋರ್ಕೊ ವಸ 1300 ಲಕ್ಷಿ: ಕಮೀ 
ವಿಸಿ ಕರೋನಾ 
5 . ಮೀ. 
0 ಸ್ಟೀಪರ್‌ 11.00 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಮೀ 
ಇ] ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚೈಶಷೊರಗರ ಬಸ್‌ ಘಟಡ್ಲ x 


ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಿ.ಮೀ. ಚಲಿಸಿರುವ 


ಬಸ್ಸುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 


ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ 


ಕಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ? 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, `ಹೊಸ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 


ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ] ಬೈಲಹೊಂಗರ ಘಟಕಕ್ಕೆ `ಇದುವಕೆಗ ಕವಚ 
ದಸ್ಯಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಹಾಗೂ ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ, 'ಮಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 21 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದುವರೆಗೆ 06 "ಹೊಸ 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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py 
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(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 'ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಘಟಕದ ವಾಹನಗಳ ವಿವರ 


ಅನುಬಂಧ 


ವಾಹನ 7 ರಡ] ವಾಹನ ಕಮದ 
ಸಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಕಿ.ಮೀ. ಸಂ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾದರಿ ಕೆ.ಮೀ. 
£ [) dh 
1 KA42F273 | City (VV 1256534 2 | KA22FI787 | City {VV 1055224, 
OY) 1256534 | ty} 105525 
2| KA42F27 | Moff (VKS) 1222181 | 42 | KA22F1793 | Moff (VKS) 1168753. 
3} KA42r360 | CTY (vy) | 2086683 43 | KA22F1824 | Moff (VKS) | 1280650 
4| KA428376. | CITY (VV) 1085998 | 42 | KA22F1826 | City (VV) 1048192 
5 | KA42F562 | CITY (VV) 1211014 45| KA22F1832 | City (VV) 1081734 
6 | KA42E566 | CITY (VV) 1219783 46 | KA22F1838 | Moff (VKS) 931764 
7 | KAI2F575 | CITY (VV) 1038728 | 47 | KA22F1839 | City (VV) 1146004 
( [ yA R 004 | 
B| KAI2F589 | CITY(VY) 1015021 48 | KA22F1847 | Moff (VKS) 1206132 
9 | KA23F6I2 | City (VV) 1208985 49 | KA22F1848 | Moff (VKS) | 1058690 
10 | KA23F698 | Moff (VKS) | 943503 50 | KA2281850 | Mot (VKS) 1148763 
11 | KA23F751 City 516229 51 | KA22F1864 | City (PV) 1035249 
12| KA42F76G | City (VV 1051566 52 | KA22F1865 | City (VV 923580 
y ty, ಫಡ 
13 | KAG2E773 | City(VV) | 1054655] | 53 KA22FIS85 Moff (VKS) 1211496 
,14| KA42E786 | Moff (VKS 1206764 54 | KA22F1890 | Moff (VKS) 1064612 
15 | KA42F793 | City (VV) 927429 55 KA22FI89S Moff (VKS) 1050936 | 
16 | KA42F851 | Ci 1044862 56°| KA22F1897 | Moff (VKS 908989 
ity J 
17 | KA22F852 | City (VV 1040878 57| KA22F1904 | Moff (VKS 866038 
ty | {. 
18| KA42F869 | City (VV) | 1040307 58 | KA22F1905 | Moff (VKS) 920450 
19 | KA42F885 | City (VV) 1013434] [7 59 Kanori910 Moff (VKS) 922438 | 
20 KA42F1173 | Moff (VKS) 117523%4| | 60| KA22F1942| Moff (VKS) 871581 
21 | KA22F1268 } Moff (VKS 1090254 61 | KA22F1943 | Moff (VKS) 1027598, 
22 | KA42F1272 | Moff (VKS) 1040436 | 62 | KA22F1962 | Moff (VKS) 812360 
2] KA3IFI298 | Moff (VKS) | 713611 | 63 | KA22F1966 | Moff (VKS) 945873. 
24| KA3IF1316 | Moff (VKs) | 773755 64 | KA22F1967 | Moff (VKS) 997682 
25:| KA4281359 | Moff (VKS) | ” 1067474 65 | KA22F1973 | Moff (VK) 790798 | 
26 | KA42F1384 | Moff (VKS) 922391 | 66 | KA22F1974 | Moff (VKS) 787731 
27 | KAZ2F1387 | Moff (VK) | 964880 67 | KA22F1980 | Moff (VKS) | 1032803 
28 | KA42F1451 | City (VV) |__— 1030984 68 | KA22F1987 | Moff (VKS) 874933 
29 |'KA42F1452 | Moff (VKS) 1016304 69 | KA22F1988 | Moff (VKS) 782582 
30 | KA42F1476 | Moff (VKS) 1122747 70| KA22F1991 | Moff (VKS) 722795 | 
31 | KA42F14B8 | Moff (VKS) | 1056494 |__ 71 | KA22F1993 | City (VV) 825773 
32 | KA28F1498 | City (VV) 1282067 | 72 | KA22F1999 | Moff (VKS) 847126 
33. KA22F1647 | Moff (VKS) 1294315 73 | KA22F2001 | Moff (VKS) 810439 
34| KA22F1665 | City (VV) | 146364 74 | KA22F2002 | Moff (VKS) 7988588 
35 | KA22F1735 | City (VV) 1237822 75| KA22F2003 | City (VV) 903438 
36} KA22F1736 | City (VV) 1296270 76| KA22F2004 | Moff (VKS) 879736 
37 | KA22F1744 | City (VV) 1325332 77 | KA22F2014 | Moff (VKS) 809433 
38 | KA22F1767 | City (VV) 1238924 78 | KA22F2029 | Moff (VKS) 718247 
39 | Kazoei783 | city VY) | 929173 79| KA22F2089 | Moff (VKS) | 699627 | 
40 | KADFI786 | City (VV) | 1092507) | 80 | KAzr20a0 Moff (VKS) 734990 | 


ಸನ 


ವಾಷ್‌ ಮಸದ k ಇವ 
ಕ್ರಸಂ! ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾದರಿ | ಕಮೀ. | |ಕ್ರಸಂ| ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾದರಿ 3,ಮೀ. 
8] | KA2282053 | Moff (VKS) 764729 105 | KA22F2213 Moff (VKS) 487549 
82 | KA22T2054 | Moff (VKS) 717483 106 | KA22F2023 | Ficher (0S City) | 221841 
83 | KA22F2071 | Moff (VKS) 716570 107 | KA22F2204 | Ficher (SCity) | 193279] 
84 | KA2282072 | Moff (VKS) 723616 108 | KA22F2225 | Ficher (SCity) | 209481 
85 | KA22F2081 | DULT (5 City) | 281729 109 | KA22F2226 | Eicher (SCity) | 213283 
86 | KA22F2082 | DULT qs City) | 291720] | Ti0/KA22227 Moff (VKS) 360894 
87 | KA22F2101 | Moff (VKS) 571507 11 | KA22F22285 Moff (VKS) 370286 
88 | KA22F2102 | Moff (VKS) 548456 112 | KA22F2231 Moff (VKS) 221928 
89: KA22F2103 | Moff (VKS) | 560083 113 | KA22F2232 Moff (VKS) 215207 
90 | KA22F2104 | Moff (VKS) 548487 | | 714] KA222240 Moff (VKS) 235162 
91 | KA22F2105 | Moff (VKS) | 5335446 115 | KA22F2267 Moff (VKS) 146289 
92| KA22F2106 | Moff (VKS) | 55826 116. | KA22F2262 Moff (VKS) 146242, 
93 | KA22F2107 | Moff (VKS) 610689 117 | KA22F2265 Moff (VKS) 78128 
94 | KA22F2110 | Moff (VKS) 572624 118| KA22F2266 Moff (VKS) 79165 
95 | KA22F2114 | Moff (VKS) 565789 119 | KA22F2283 | Moff (VKS) 17139 
96 | KA22F2174 | Moff (VKS) | 363187 120 | KA22F2284 | Moff (VKS) | 71 
97 | KA22F2175 | Moff (VKS) | 35276 12 | KA2582812 City (VV) 1108575 
98 | KA22F2180 | Moff (VKS) 368916 122 | KA25F3234 | DULT (SCity) | 409327 
99 | KA22F2184 | Moff (VKS) 422032 123 | KA25F3235 | DULT(ISCity) | 415252 
100 | KA22F2185 | Moff (VKS) 427086 124 | KA25FI236 | DULT GS City) | 400892 
101 | KA22F2194 | Mott (VKS) 411538 | 125 | KA25F3237 | DULT(SCity) | 285496 
102 | KA22F2195 | Moff (VKS) 48 [756 | Kaosra0s Non AC Sleeper | 349385 
103 | KA22F2207 | Moff (VKS) 287638 127 | KA25F3404 | Non AC Sleeper | 347008 
104 | KA22F2212 | Moff (VKS) | 47170 i 
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ಪಂಖ್ಯೆ: MWD 22.LMO 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ a4 
ವಿಕಾಪ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿವಾ೦ಕ:೦3.೦3.2೦೦೭೦. 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 


ಮ UW A 4p 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, W 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾವ್ಯರೇ, 
ಬಿಷಯ : ಪ್ರಿಂ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇದೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ 
ಚುಕ್ಸೆ ರುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ: 277 ತ್ತೆ ಉತ್ತಲಿಪುವ ಬದ್ಗೆ. 
—oDo- 

ಶ್ರಿೀ ಕೃಷ್ಣಬೈರೆದೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 277 ತ್ತೆ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದೆ ಪಂಬಂಧಿಖದ ಉತ್ತರದ ರಂ 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿದೆ ಲದತ್ತಿಲ. ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶ್ರಮಕ್ಷಾಗ ಕಳುಖಹಿಿಕೊಡಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುದೆಯ, 
ಲ್‌ 


p 


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ 
ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


1 ಚುತ್ನೆದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :277 


y ಬದಟಿಪುವುದು) 


(ಈಟೆದ ೭ ವರ್ಷದಳ ಮಾಹಿತಿ 


೭. ಸದಸ್ಯರ ಹೆನರು : ಶ್ರೀಂ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
. ಉತ್ತಲಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04-೦3-2020 
4. ಉತ್ತಲಿಪುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಕೈಮದ್ಗ ಮತ್ತು ಜವ ಹಾಗೂ 
ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚಿವರು 
ಪಕ್ನೆ ಉತ್ಪರ § ] 

ಬ: ರಖ್ಯಾತರ ತಲ್ಯಾಣ; ಅಲ್ಪಪೆರಿಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 
ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ | ಕಳೆದ ೭ ವರ್ಷಗಳ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಬರುವ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; |! ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು "ಅನುಬಂಧ-ಎ” ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಲಿಡ 
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. . 
1 ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ 
2 ಅರಿವು (ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ) ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 
3) 'ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 
4 ಸಣ್ಣ (ಮೈಕ್ರೊ) ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ 
5) ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ 
6 ಕೃಪಿ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆ 
ಗ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾರ್ಜಿನ್‌ ಹಣ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 
8 ವೃತ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ 
9). ಹೈಸುಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆ 
10)ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ/ಗೂಡ್ಡ್‌ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 
ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ 
11) ಪ್ರವಾಸಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ 
12ಅಲ್ಪಸಂ೦ಖ್ಯಾತರ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಯೋಜನೆ 
1)ಅಟೋ ಸರ್ವಿಸ್‌, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್‌, 
ಬಿದರಿ ಕೆಲಸ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಿಣದ ಕರಕುಶಲ 
ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಪ್ಠೆ 
ಚಟುಪಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 
ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬೆಂಬಲ 
ಯೋಜನೆ 
14) ಮನೆ ಮಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ 


ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತ್‌ ಮಂಹಆ 
ಕನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಹ್‌ ಮಂಡಳ, ವತಿಂಂಡ ಜಾಲಿಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನಿಗತ 
ವಿವರ. 


*  ಲಾಜ್ಯದಣ್ಲರುವ ವಜ್ಚ್‌ ಸಂಸ್ತೆ ಸ್ಥಳ ದುರನ್ಯ ಮತ್ತು ಜಂಣೋದ್ದಾರಕ್ಷೆ 
ಪಹಾಯಾನುದಾವ. 

- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಜ್ಹ್‌ ಆಪ್ಪಿಗಚ ಪಂರಕ್ಷಣೆದಾಗಿ ಫಹಾಯಾಮುದಾನ. 

* ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲರುವ ಖೇಶ್‌ ಇಮಾಮ್‌ ಮೌಜನ್‌ಗಳದೆ ದೌರವಧನ 

*. ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ: ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳ. ಮೂಲ. ಸೌತರ್ಯಕ್ಷಾಗ 
ಅಮದಾನ. 

* ಖಬರಸ್ನಾನ್‌ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ನಾಗಿ ಅಮುದಾನ: 
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2) 


ನಡಾ ಶನಾಂಜಯಾ " 


ಆ'7ಪಡರ” ಯೊಂಪನನೆಯಡ ಪರ್ಯಪಂಪ್ಯಾತರ`ಕಲ್ಮಾಜ G 
ಬ್ಯಾಟರಾಯನ ಪುರ ವಿಧಾವ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಏಧಾನ ಪಭಾ. ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ. ಬಂದಿಖುನ 
|ಪೆಭಾ ಹ್ಹೇಡ್ರ ವನಪಿಯಲ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜರಳು, ಫಲಾಮುಭವಿದಳ ಹೆಸರು ಮುತ್ತು ವಿಕಾಪಗಳೊಂದಿದೆ : ವಿವರ | 
> ಪ್ಲ “ಅಮಬಂಧ-” ರಣ್ರ ನೀಡಲಾಣಿದೆ. 4 j 
(ಶಕದ ವರ್ಷದ | ಫರ್ನಾಟಿಕ ಅಲ್ದಸೆಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ | 
ಫಲಾನುಭವಿದಳ ಹೆಪರು ಮತ್ತು | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರವನ್ನು 
ವಳಾಪದಳೊಂದಿಣೆ ಮಾಹಿತಿ ! ಅಸುಬಂಢ "ಅ”“ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 4 
ಒದಗಿಸುವುದು) ೯ಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್‌ ಮಂಡಳ 
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಖೀದಿಗಳ ಮರಸ್ಥಿ ಮಡ್ಸು 
ಜಂಡೋದ್ದಾರ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಟ್‌ ಆನ್ತಿ ಪಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ 'ಅರ್ಜದಳಮ್ನು ನ್ಹಿಕತೃತಪಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
[5 ಅರ್ಥ "ಸ್ಥೂಕೃತವಾನಿರುವೆ ಪೈಕ | ಅಲ್ಲಪ ಕಲ್ಮಾಣ ನಿಡರಶನಾಲಯ 
ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಅಯ್ದ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಪೈಕಿ" ಎಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳೆ ವಿವರ ಹಾಗೂ 'ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಮಾಡಲಾಣಿದೆ: ಅಡುದಡೆ ಯಾದ | ಅನುದಾನದ ವವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಹಣ ಎಷ್ಟು; ವರ್ಷ: 2017-18 : 
ಚ R (ರೊ. ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಆಯ್ಕೆಂ 
: ಸೀಕರಿಸಿರುವ | ಹಾದ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ. 
ನಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ "ಅರ್ಜಗಳು ಅರ್ಜಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಳು 
7 ನದಾಯಿ TT 77 3850 
ಮಿ 7 |ಮದರಸಾಗಳ ಕಧುನಿಕರಣ 8 gL) 76.00 
3 ಸಾಯನ ಅನವೃದ್ಧ ಹೋಜನ 3 7 800 
1 ನಿಡೇಶದ್‌ ಉನ್‌ ಕ್ಷಣ 7 4 70.00 
ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 
ವರ್ಷ: 2018-19 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸತರಂನುವ | ನಮಯೌ 1 ದ್ರಗಡಯಾ 
ಕ್ರಸಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 4 ವ p 
ke ಅರ್ಜಿಗಳು UGS ದಡ ಅನುದಾನ 
7 ಜದಾಹ 38 [0 05 
7 'ಮಡರಸಾಗಳ ಆಘಥನೇಕರಣ F] [] T7000 
3 [ಾಯನ್‌ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ [) T [) [XO 
7 ನಿದೆಪಡಕ್ಷ "ಉನ್ನತ ಕ್ಷಣ 5 Kl 4000 
ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 
ಫರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಲಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 
ಅನುಬಂಧ “ಅ”ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2 ಆಯೆಯಾಗದ್‌ ಇರುವೆ! ಮ ನ 
ಅರ್ಜಗಳೆಷ್ಟು; ಬಾ | ಅಲಿಪಂಖ್ಯಾತರ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಟ ಅಬಂಲಲು 
ಅರ್ಜದಾರಲಿರೂ ಅಮದಾನ ಅಯ್ದೆಯಾರದೇ ಇರುವ ಅಜ್ಜದಳ ವಿವರ ಹಾದೂ ಬಾಜ ಇರುವ 


ಬದಗಿಪಲು ಬೇಡಿಕೆ" ಏದೆಯೆಣ; 
ಇದರ ದ್ದೆ 
ನಿಲುವೇನು? 


ಪರ್ಕಾರದ | ಪರ್ಷ: 2017-18 


ಅರ್ಜದರಳ ಬವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ, 


¥ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದೇ 
ತ್ರೈೆಸಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವ 
ಅರ್ಜಿಗಳು 
| ¥ ಜದಾಯಿ [© 
| = | ಮದರಪಾಗರ್‌ ಆಧುನೀಕರಣ } [e) 
3 ಯಮನ್‌ ಅಲವೃದ್ಧ ಮಾನ F] 
| Z ವ್ಯಾಸರದಕ್ಕಾಗಿ Ki 


ದೇಶದ ಉನ್ನ್‌ತ ಶಕ್ನಣ 
| ನಂತ 
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[ ರ್‌ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದೌ” 
| ಗ ಕಸಂ ! ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | ಗನ್‌ Wy 
| 1 ಬಿದಾಯಿ 
EB 2 1 ಮೆದರಸಾಗಳೆ ಆಧುನಿಕರಣ SR 
3 ಕಶ್ವಯನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 7 
3 ನಿದೌಶದ್ತಾ ಕನ್ನಾ ಶಷ್ನಣ `ವ್ಯಾನಾಗಕ್ಕಾರ| 
| ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ: 


ಬದಾಂಖ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ: ಅರ್ಜದಳು 
ಬಾಕ ಇದ್ದು ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಅಧಲಿಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಲಾಮುಭವಿಗಳದೆ 
ಅಪುದಾನ ಜಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ವಿದೇಶದಟ್ಣ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತವತಿ ವಿಬ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನದಡಿ ' ಅಡ್ಕ 
ದಾಣುಲೆಗಳನ್ನು ಪಲ್ಪಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಜಗಳು ಆಯ್ದೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ 


ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೆ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 763: 'ಅಮುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಅಧದಿಖ 
ಪಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಲಾನುಭವಿಗಆದೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು" ಶ್ರಮ 
ಸ್ವೈೇೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
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(ಶ್ರಿೀಮಂತ”"ಬಾಆಪಾಹೇಬ ಪಾಟಲ್‌ 
ಕೈಮಧ್ಧ ಮತ್ತು ಜವಳ 
ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಸಚಿವರು 


DASESSIONISESSION 2020 MARCH 


ಅನುಬಂಧ-A (po (tag o.೩% 


p! 
ಕ್ರಸಂ 


ಯೋಜನೆ 


p) 


ರಾಜ್ಯಪಲಯ' ಯೋಜನೆ" 


.[.5ಸಿಯನ್‌ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸಮುಭಾಯೆ ಭವನನಾದಿಮಹಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಶಲ್ಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಷಸನ್‌ ಪ್ರೋಗಾಮ್‌) ಅಲ್ಲಸರಪ್ಮಾತರು 


ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಸಾಧನಗಳು 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ 


ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ನೊತನ' ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳ ಪ್ರಾರಂಭ 


ಅಲ್ಲಸೆಂಖ್ಯಾತರ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 


ನೈನ್‌, ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತ ಸಪ್‌ ಸಮಾರಾಯದ ಇಧವೃನ 


ಅಲಸೆಂಖ್ದಾತರಿಗೆ ಸರ್ಧಾತ್ಷಕ ಪರೇಕಿಗಳಿಗೌತರಚೇತ 
ಈ Bj ಬ [3 A 


ಬಿದಾಯಿ 


ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಗೆ`ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ 


ಅಲ್ಲಸೆಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ' ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ`ಮತ್ತು 'ಶುಲ್ಮ' ಮರುಪಾವತಿ 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೌದರಸಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವುದು. 


ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


ಅಲ್ಪಸೆಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ'ಮತ್ತು ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


| ಕೇಂದನರಹೌ` ಯೋಜನೆ: 


16 


ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ'ಜನ'ವಿಕಾಸೆ ಕಾರ್ಯಕಮ 


ಜಿಲ್ಲಾವಲಯ ಯೋಜನೆ" 


17 


ಅಲಸೆಂಖ್ಧಾತರಿಗಾಗಿ `ಹಾಸೆಲ್‌ಗಳು 
ಬ ) wl 


18 


ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತೆರಗಾಗಿ ಕಾನೂನಾ`ಪದವೀಧರರಗೆ ತರಪಾತಿ ಭತ್ಯೆ 


19 |aಸಿಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 'ಸಹಾಯಾನುದಾನೆ 
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ವನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 


ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 


ಸಂಖ್ಯೆ: 277 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ- 1 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 


.ವಿಳಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರ 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 77 


ABASUM D/O SYED IRSHAD 


SAYEEDA D/O BANU . NO 
AYE) y 
DADO SANT 2003 20TH MAIN ROAD NEW BAGALUR LAYOUT ST THOMAS TOWN B LORE- 
SAYEEDA D/0 BANU NO 108 MASIDY 
JAYEEDA 
EDA D/0,BANU ROAD MS PALYA VIDHYARANYAPURA POST YALANKA B LORE-97 
'TABASUM D/O SYED IRSHAD 


NO77 MS PALYA GANESHA LAYOUT 4TH CROSS VIDYARANYAPURA POST B 


ALMA A D/O MOHAMMED 
MJAD 


SALMA A D/O MOHAMMED AMJAD NO 
336 NEAR KOYAS FACTORY MS PALYA VIDYARANYAPURA.B LORE-97 


[RSHIYA KOUSER D/O 


[ARSHIYA KOUSER D/O MOHAMMED RAFIQ 


MOHAMMED RAFIQ NO 93 GANESHA BAKERY ROAD AVALAHALLI B LORE-62 
HAHANAZ KHANNUM D/0 SHAHANAZ KHANNUM D/O RAHAMATHULLA KHAN 
J RAHAMATHULLA KHAN NO 75 BEHIND ABUBAKAR MASJID BHARTHINAGAR THANISANDRA ROAD B 


Afshiya- Farheen D/O Shaik 

lassain 

‘JAYESHA D/0 LATE ABDUL 
GANI 


Afshiya- Farheen D/O Shaik‘Hassain 

No 11 3Rd Main 4Th Cross Kogilu Layout Yelahanka Bangalore-64+ 
[AYESHA'D/O LATE ABDUL GANI 

NO 21, 10TH CROSS KUSHALNAGAR AMC ROAD VENKATESHAPURA B LORE- 


HASEEBA D/O SYED ANSAR 


‘OUZIA KHANUM D/O FAIROZ 
HAN 


[AZIYA BEGUM P/O RASHIDA 


YESHA THABASSUM D/O 
[OHAMMED BASHA SAHED 
‘INAJIYA D/O ABIBULLA 

{REHMAN NO 212 ND CROSS 


HASEEBA D/0‘SYED-ANSAR 

NO0-126,CHIKKABETTAHALLI VIDYARANYAPURA B LORE-97 
FOUZIA KHANUM D/O FAIROZ KHAN 

NO 206,8TH MAIN NARASIPURA LAYOUT VIDYARANYAPURA B LORE-97 
NAZIYA BEGUM D/0 RASHIDA 
N0797 RASHIDA MANZIL, 2ND CROSS RK HEGDE NAGAR SR K POST B LORE- 
[AYESHA THABASSUM.D/0 MOHAMMED BASHA SAHED 
NO 45 DEVARAJIVANAHALLIMODIKRASRODA.MODI MOSQUE HIMBHG B 
NAJLYA D/O ABIBULLA REHMAN NO 21 2 ND CROSS BANDE PALYA BEGURU 
HOBIB LORE-68 


SHAJIDA D/O MOHAMMED 
YUSAF 


SHAJIDA D/O MOHAMMED YUSAF NO.29/19,5TH MAIN RD NEW h 
GURAPPANAPALYA B LORE-29 


UKSAR A D/0 ABDUL 


RUKSAR A D/O ABDUL RZACK NO 592 RAZACK SAB PALYA BLORE-149 


'AZEEN KHANUM D/O 
USHAHID KHAN 


'TAZEEN KHANUM D/0 MUSHAHID KHAN NO 32-2 4TH.CROSS AMJITHI 
LAYOUT ASHWATH NAGAR THANISANDRA B LORE-77 


ZIZUNNISA P/O HYDER ALI 


JAZIZUNNISA D/O HYDER ALI NO 819 ASHWATHANAGARA THANESANDRA B 
LORE-45 


IMME KULSUM D/O SHAIK. UMME KULSUM D/0 SHAIK ZAMEER NO 63 BHARATH NAGAR 
LAMEER THANISANDRA MAIIN ROAD B LORE-77 

SALMA S D/0 SYED BAHADUR NO YELAHANKA MAIN ROAD 
ALMAS.D/Q SYED BAHADUR DODDABETTAHALLI VIDYARANYAPURA B LORE-97 


ADIKHA BANU D{0 FAIROZA 


SADIKHA BANU D/O FAIROZA NO 169 2ND MAIN ROAD MS. PALYA 
[VIDYARANYAPURA B LORE-97 


YESHA TA] D/0.ALEA BAKASH 


AYESHA TA] D/O ALLA BAKASH NO 58.6TH CROSS BELLAHALLI CROSS 
KOGILU LAYOUT B LORE-64 


"ASLEEM TA} D/O IMTHIYAZ 
ASHA 


'TASLEEM TA] D/O IMTHIYAZ PASHA 642 1ST CROSS RK HEGDE NAGAR B 
LORE-77 


REEF BRANU D/O NISAAR: 
HAMMED 


AREEF BHANU D/O NISAAR AHAMMED NO.137 ANGANAVADI ROAD MS 
PALYA VIDYARANYAPURA B LORE-152 


‘JSHAMSHEYA KHANUM D/O 
FARHATHULLA KHAN 


SHAMSHIYA KHANUM D/O FARHATHULLA KHAN. NO KOGILU LAYOUT 
YELAHANAKA B LORE-64 


AYESHA BANU D/O CHAND 


[AYESHA BANU D/O CHAND PASHA. NO 221 RAZAKPALYA BAGALUPPOST B 
LORE-149 g 


'TABASUM D/0. SYED ALAM 


TABASUM D/O SYED ALAM NO 206 RAZAK SAB PALYABLORE-149 


SUMER TA] BD/0 BABAJAN 


SUMER TA] B D/O BABA JAN NO BUDEN SAB PALYA BAGALUR BLORE-149 


RESHAMA D/O BABU 


RESHAMA D/O BABU NO 154 BUDEN SAB:PALYA B LORE-149. 


[ASEEMA D/O ASIFPASHA 


|ASEEMA D/0 ASIFPASHA NO 7 BUDEN SAB PALYA B-LORE-98 


“ISIDDIQUA SULTANA D/O. MD 


AHMED 


SIDDIQUA SULTANA D/0 MD AHMED NO 96/97 2ND CROSS NEAR TIPPU 
MASJID R KHEGDE NAGAR B LORE-77 


[ALISHA D/O SANA ULLA 


[ALISHA D/O SANA ULLA 121 1ST PHASE B D WORKERS COLONY 
BANGLOERE 


NEELUFAR D/0:1QBAL. PASHA 


NEELUFAR D/0 IQBAL PASHA NO.66/6, SARAIPALYYA B LORE-77 


SHABANA D/0 MOHAMMED ALI 


SHABANA D/O MOHAMMED ALI # 101 RAZAK PALYA PALYAR BANGALORE 
NORTH 562149 


SHAZIYA D/O MOHAMMED 
NAZIRULLA 


SHAZIYA D/O MOHAMMED NAZIRULLA NO 24,3RD. CROSS NARASIPURA 
LAYOUT VIDYARANYAPURA B LORE-97 


KHAN. 
NASEEBA TA} D/O SYED RIYAZ 


“| SHAFIYA BANU D/0:REHMAN 


SHAFIYA BANU D/O REHMAN SHARIFF NO KOGILU LAYOUT YELAHANKA 
POST B LORE-64 


IMOUSINA D/0 ALLABAKASH 


TABASSUM KAUSERS D/O 
SHABIR AHMED 
[ANJUM KHANUM D/0 AMJAD 


MOUSINA D/O ALLABAKASH NO 87, RAZAK PALYA B LORE NORTH-149 


TABASSUM KAUSER S D/O SHABIR AHMED NO 300, RAZAK SAB PALYAB 
LORE NORTH-149 

[ANJUM KHANUM D/O AMJAD KHAN NO 206/56 NARSIPURA LAYOUT B LORE 
NORTH VIDYARANYAPURA B LORE-97 

NASEEBA TA] D/O SYED RIYAZNO 247 5TH CROSS THANISANDRA MAIN 


39 ROAD RK HEGDE B LORE NORTH-77 

SHARIAYAZ D/O RAFFATH SHARIAYAZ D/O RAFFATH ULLA SHARIFF NO 2ND CROSS THANISANDRA B 
40 JULLA SHARIFF LROE-56 

TASLEEM BANU D/O LATE TASLEEM BANU D/O LATE ALLAH BAKASH NO 60 VIDYASAGARA. 
#1 [ALLAH BAKASH THANISANDRA B LORE-77 Ke } 
42 [MUBARAK D/O SAMIULLA MUBARAK D/O SAMIULLA NO RAZAK SAB PALYA B LORE POST JALA HOBLI 


B LORE NORTH-149 


[ASHIYA BEGUM.A D/O. ABDUL 


ASHIYA BEGUM. A D/O ABDUL KHADAR NO'46, GANDHINAGAR 


KHADAR KAGGALIPURA VILLAGE B LORE SOUTH-82 
44 |RARSHIYA BANU D/O REKMAN RSET BANU D/O REHMAN NO 41, RAZAQ SAB PALYA B LORE NORTH- 
್ಯ ” [FIZA BANU D/O‘SHAIK UBED NO 26, AMS LAYOUT CHIKKABETTAHALLI B 
“45° |FIZA BANU D/O:SHAIK [LORE NORTH VIDYARANYAPURA B LORE-97 
|AYESHA SIDDIK Y D/0 YUNUS NO 56 DODDABETTAHALLI B LORE NORTH 
46 |AYESHA SIDDIKY D/O YUNUS | pyaRANYAPURA B LORE.97 
47 ISHAHEEN AD/O AKBAR SHANE D/0 AKBAR NO 612 14TH CROSS OLD BAGALUR LAYOUT B 
PARVEEN TA] D/O LATE PARVEEN TA] D/O LATE MEHABOOB PASHA NO-422 IST CRS RK HEGADE 
48 [|MEHABOOB PASHA NAGARA B LORE NORTH-77 
[NOOR ARSHIYA D/O ASHRAF [NOOR ARSHIYA D/O ASHRAF PASHA NO 362 2ND HEGDE NAGAR DR. 
49 [pASHA SHIVARAMAKARANTH NAGAR POST B LORE NORTH-77 
3 SULTANA D/O KHADAR NO 112, DARGHA MOHALLA RAZAK SAB PALYA B 
50 |SULTANA D/O KHADAR LENE NORTHi14 
SAMEENA D/O SHAIK - [SAMEENA D/O SHAIK MAHABOOB NO 83 RAZACK SAB PALYA BLORE 
51 i 


MAHABOOB 


NORTH-149 


DEEPAS D/O SEETHARAM 


DEEPAS D/O SEETHARAM M,479 SINGAPURA LAYOUT VIDYARANYAPURA 
BANGALORE NORTH 560097 


-STHER RANIG D/O S GEORGE 


ESTHER RAN1.G D/0'S GEORGE #126, 27TH CROSS OLD. BAGALUR LAYOUT 
SAGAYAPURAM ST THOMAS TOWN BANGALORE 560084 


ANITHA MARY P D/O ~ [ANITHA MARYP D/O PENNAYAGAM #24 14TH. CROSS OLD BAGALUR 
54 |pENNAYAGAM LAYOUT JAYAMAHAL ST THOMAS TOWN BANGALORE 560084 
3 [ASHWINT D/O KUPPA#2 21ST MAIN 8TH CROSS NEW BAGALUR LAYOUT SR 
55 |ASHWINI D/O KUPPA THOMAS TOWN BANGALORE 560084 


JENIPHER D/O TONY 


JENIPHER D/O TONY #¢-1 21ST CROSS ROAD OPP TO WATER TANK NEW 
BAGALUR LAYOUT ST THOMAS NORTH KARNATAKA 560084 " 


MARY DENITA M D/O MARIA 
SUSAI VINOD 


MARY DENITA M D/O MARIA SUSAI VINOD #36 21 ST MAIN NEW BAGALUR 
LAYOUT ST THOMAS TOWN BANGALORE 560084 


[MEENA.S D/O MUNISWAMY #101 27TH CROSS OLD BAGALURU LAYOUT 


EE W. 
5g (MEENA SD/0 MUNISWAMY SAGAYAPURAM BANGALORE 560045 

SHANTHED/OW ANTHONY SHANTHI D/OW ANTHONY DASS #7 15TH CROSS OLD BAGALUIR LAYOUT 
59 DAss BANGALORE 560084 


FARHANA D/O ALTHAF PASHA 


FARHANA D/O ALTHAF PASHA NO 181, MS PALYA BEHIND TENT 
[VIDYARANYAPURA B.LORE NORTH-97 


HEENA KOUSAR A D/O 


HEENA KOUSAR-A D/0 MOHAMMAD ASLAM NO 142, THANISANDRA B LORE- 


61 | MOHAMMAD ASLAM 77 

SAMEENA TABASSUND]O — [SAMEENA TARASSOM D/O SALEEMULLA RABBANI NO 61/62 1ST MAIN 2ND 
62 [SALEEMULLA RABBANI CROSS SARAIPALYA THANISANDRA SRK NAGARB LORE-77 
pS D/O GHOUSE AMEEN TA] D/O GHOUSE MADEEN NO 242, JAKKUR LAYOUT B LORE-64 

| : AVFSHA D/O ALLA BASH NO TOI VINAYARNAGAR VIDYARANYAPURA 

64 |AYESHA D/O ALLABAKSH [eT ORE-97 "4 

MATA BANU D/O ABDUL NANYA BANU D/O AEDILTABBAR NO MIAN ROAD RKHEGDE NAGAR B 
65 |JABBAR LORE NORTH 77 
¢ [ansuvasuurana 0/0 varus APSHA SULTANK PFO VANOR NO 37 RAZAK SAB ALVA BANGALORE | 

NORTH-149 


SHAZLYA A D/O ASLAM SHAIK 


SHAZIYA A D/O ASLAM SHAIK NO 371, NEAR GOVT-SCHOOL 
VARADARAJANAGARA VIDYARANYAPURA BLORE-97 


HEENA KOUSARD/O RIVAL  IHEENA KOUSAR D/O RIYAZ PASHA NO 13.5TH CROSS BAGALUR LAYOUT ST 
68 |pasHA ‘THOMAS TOWN B LORE-84 
JRFANA BEGUM D/O JRFANA BEGUMD/O MOHAMMED HUSSAIN NO 349 BANDE ROAD KOGILU 
| $9 [MOHAMMED HUSSAIN LAYOUT B LORE NORTH-64 


AYESHA SIDDIQA D/O ASLAM 


AYESHA SIDDIQA D/O ASLAM PASHA NO E- ANE-223 VINAYAK NAGAR 


170 [pasHA (SINGAPURA VIDYARANYA PURA B LORE NORTH-97 
31 |ROOHI BANU D/O AMEERJAN |ROOHI BANU D/O AMEER JAN NO 601, RK HEGDE NAGAR B LORE NORTH-77 
TANZEEYA BANU D/O AZCAR |TANZEEYA BANU D/O AZGAR BAIG NO 631, 1ST CROSS RK HEGDE, NAGAR B 
72 |paAIG LORE NORTH-77 
[ABEEDA BEGUM D/O ABDUL  |ABEEDA BEGUM D/O ABDUL LATEEF NO 643,1ST CROSS R K HEGADE 
73 |LATEEF NAGARA B LORE NORTH-77 
AEENA KOUSER D/O SYED HEENA KOUSER D/0 SYED SUHIAL ARMED NO 973, 5th cross rk hegde 


SUHJAL AHMED 


nagar b lore north-77 


AYESHA D/O SHAIK 


[AYESHA D/O SHAIK 
NO. 10, BALAJI LAYOUT, KODIGEHALLL BANGALORE-92 


NASEEBA BEGUM D/O 
MOHAMMED GHOUSE 


NASEEBA BEGUM D/0 MOHAMMED GHOUSE 
NO. 68, 4TH KOGILU LAYOUT BANGALORE-64 


RESHMA M D/0 MOHAMMED 
PEER 


RESHMA M D/0 MOHAMMED PEER 
NO. 245, 8RD MAIN, KOGILU LAYOUT, BANGALORE-64 


2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯ್‌ಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3ನ 


SLN Applicant Name 


Address: 5 


# 99, 12TH CROSS, BANDE ROAD, KOGILU LAYOUT, YELAHANKA, - 
BANGALORE 64. 


# 21, 2/1, SRIRAMPURA, SRIRAMPURA JAKKUR, 


# 64/1, 2ND MAIN, 5TH CROSS, NEAR MARUTHY SAW MILL, BHARATH 
NAGAR, SARAIPALYA, B LORE- 77 


# 1516, 14TH CROSS, HEGDE NAGAR, B LORE 


RUKSANAS 


# 423, OPP B B NAGASENA SCHOOL, TEACHERS LAYOUT, MS PALYA, 
VIDYARANYAPURA POST, B LORE 560097 


UMME HANI 


UMAYYA KHANUM 


# 934, 4TH CROSS, RK HEGDE NAGAR, B LORE 
#206, 8TH B MAIN, NARASIPURA:LAYOUT, VIDYARANYAPURA, B ORE 97 


NOOR JAHAN 


# 550, RAZAK SAB PALYA, BAGLUR, B LORE-562149 


ECN SAIMA KAMAL 
MOHAMMED 


# 1135, 7TH CROSS, R K HEGDE NAGAR, B ORE 


[ARBENA TA] 


# 1563, 15TH CROSS, M R SCHOOL, R K HEGDE NAGAR B LORE 


GOUSIYA BEGUM 


# 85, 11TH CROSS, VINAYAKANAGAR VIDYARANYAPURA POST B LORE 97 


NIKHATH BANU 


# 05,.2ND MAIN ROAD, VAYUNANDANA LAYOUT, HEBBAL, KEMPAPURA, B 
LORE 24 

4 22/19TH'CROSS, THANISANDRA MAIN ROAD, BANGALORE 
NO 140, 7TH CROSS CHOKKANAHALLI YELAHANKA 
N09-12TH CROSS BANDE ROAD ITTIGE FACTORY TIPPU NAGAR: 
BANGALORE 64 

# 234, BUDEN AB PALYA BAGALUR BANGALORE 


#859, THANISANDRA MAIN ROAD, AMARJYOTHI LAYOUT, ASHWATHNAGAR 
BANGALORE . 


# 181, 6TH CROSS, NARASIPURA LAYOUT, VIDYARANYAPURA BANGALORE 


RAZAK SAB PALYA BAGALUR POST BANGALORE NORTH 149 


HEENA KOUSER C 


NO 302, RAZAK PALYA BANGALORE 


HAIK HASEENA SIDDIQA 


#110, RAZACK SAB PALSY BANGALORE 


# 93, BUDEN SAB PALYA BAGALUR BANGALORE 


#60, RAZAK SAB PALYA, BAGALUR BANGALORE 


243/E DASARAHALLI BANGALOE H A FARM 


10206 bande road kogilulayout bangalore 64 


#8854, 3RD CROSS RK HEGDE NAGAR BANGLORE 


N041 LAKE VIEW ROAD.R P COLLEGE MARIYANNA PALYA BANGALORE 24 


N0190 RAZAK SAB PALYA BANGALORE 562149 


NO75 THANISANDRA SARAIPALYA BANGALORE 77 


MAGLINE CINTHIYA 


NO188 VELANGANILINE GANGAMMA TEMPLE JALAHALLI BANGALORE 13 


MAGLINE CINTHIYA 


N0188 VELANGANI LINE GANGAMMA TEMPLE JALAHALLI BANGALORE 13 


NO119 BUDEN AB PALYA BAGALUR BANGALORE 49 


# 418, BAGALUR COLONY BANGALORE 


BAGALUR ROAD SUBHANIA MASJEED KATTIGENAHALLI BANGALORE 64 


JZMA BANU 


NO1047 KRISHNAPPA BUILDING NEAR GOVT URDU SCHOOL VINIJAPURA 
BANGALORE 16 


UMAIYA 


B PALYA BAGLUR BANGALORE 149 


NM ASEIYA 


#18, 1ST FLOOR 4TH MAIN OPP ADAM SCHOOL BM LAYOUT. K G HALLI 
BANGALORE 


-JUMERA 


#115, BUDEN SAB PALYA, BAGALUR BANGALORE 


ಹೋಜನೆ ಹೆಸರು: ಮದರಸಗಳೆ ಆಧುನೀಕರಣ, ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು. ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ. 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 8 


ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಳಾಸ 


ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು 


RK Hegde Nagar 


Madarasa Jamia Muhammadiyah Mansoor 
Thanisandra Main Road, R K Hegde Nagar, Bangalore - 77 


Masjid-e-All Road, 
Thanisandra 


Madarasa Jamia Nurul Uloom 
# 62/1, 4th Cross, Muniyappa Layout, 
Masjid-e-All Road, Thanisandra Bangalore - 77 


Ashwath Nagar, 


Madarasa Masjid-E-Raza, 
Khawaja Gareeb-UN-Nawaz Education & Welfare Trust. 
Ashwath Nagar, Bangalore - 77. 


RK.Hegde Nagar 


Madarasa -E-farooqia Trust 
No.1427, 12th Cross, RK Hegde Nagar, 
Bangalore - 77. 


Sampegehalli, 
Jakkur Post, Hegde Nagar, 


Madarasa Al-Azhar Educational & Charitable Trust, 
Sampegehalli, Jakkur Post, Hegde Nagar, 


Bangalore. 


Sraipalya, 
Thanisandra Main Road, 


Madarasa Jamia Hanfiya Akhtarul Uloom 
#294, Bharath Nagar, Opp. Saw Mill, Sraipalya, 
Thanisandra Main Road, Bangalore - 77 


RK Hegde Nagar, 


SRK Nagar, 
Thanisandra 


Asrafia Madarasa 
No.1426, 12th Cross, RK Hegde Nagar, Bangalore - 77. . 
Jamia ABU Huraira (RZ), H | 


Amar Jothi Layout SRK Nagar, Thanisandra Bangalore-77 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 9 


Sarapalya, 


Madarasa Jamia Shamsul Uloom, 
5th Cross, Vinayaka Nagar, Geddalahalli, 
Near Ghousul Azam Masjid, Sarapalya, Bangalore - 77: 


Hanisandra Main road, 


Madarasa Jamia Mirqatui Uloom, 
AR SOCIAL AND EDUCATIONAL TRUST 


SR K Nagar Post, Aswath Nagar, Thanisandra Main road, 
SRK Nagar Post Bangalore - 77 
R K Hegde Nagar, Madarasa Feda Educational & Charitable Trust, 


# 1427, RK Hepde Nagar, Bangalore - 77. 


Yaséen Complex, 


Madarasa Kubra Educational Charitable Trust ® 
#799, 2nd Main, Kauser Masjid, Yaseen Complex, 


RK Hegdenagar, RK Hegdenagar, Bangalore- 77 
Hepde Masjid E Kauser 
ಕಡೇ ಗ್ರಾ Hegde nagar, Bangalore45 


Thanisandra Main Road, 


Madarasa Kulliy Ayesha Siddiqua {Girls) 
Jamia Muhammadiya Education Socity, 


RK Hegdenager Thanisandra Main Road, RK Hegdenagar B'lore 77 
SRKN Post Ghousia Education & Charitable Trust, 
ಸಾನ ಪನ Kushal Nagar Thanisandra Main Road, 
Saraiypalya 


SRK Nagar Post, Saraiypalya Bangalore 


Kaveri Nagar 


Madarasa Abdullah Bin Masood 
Kaveri Nagar, Bangalore-77 


RK Nagar Post 


Madarasa Jamia Hakeemul fslam, + 
No.56, Hakeemul Islam Road, Vidyasagar, 
Thanisandra Main Road, SRK Nagar Post Bangalore-77. 


ಹಾನ್‌ ಪರನ ಸಡನ್‌ ಇಧನ್ಯ್ಧ 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿರಾಯನೆಪುರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ `ಸ್ವೀಕರಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 


ಕ್ರಸಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು 
ಕೋಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್‌ ರೋಡ್‌, [ಹೋಲಿ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್‌, ಕೋಡಿಗೆನಹಳ್ಳಿ ಮೈನ್‌ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 
1 |ಚಿಂಗಳೂರು ಚರ್ಜ್‌ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ’ 
SNE ಮಹೋನ್ನತ ಮಂದರ, ವನಯಕನಗರ, ಎದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಅಂಚಿ, ಪೆಂಗಳೊರು 
2 ಹರಾ ಸಮುದಾಯಭವನ 
೫ ಡಿ ರ್‌, ಯೆಲಹಂಕ: ಟೌನ್‌, ಬೆಲಗಳೂ 
3 |ಯಲಜೆಂಕ ನ್ಯೂ ಟೌನ್‌, ಅವರ್‌ ಲೇಡಿ ಆಫ್‌ ವೆಲಂಕಣಿ ಚರ್ಚ್‌, ಯಲಹಂ ಸ್ಯೂ ಟೌನ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಚರ್ಜ್‌ ದುರಸ್ಥಕೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ : 


2018-15 ಸೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಧಾನ ಸಭಾ ಸ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಕಾಸಿರುವ ತರ್‌ ಸಾಷ್ಯ್‌ [) 


| ಯಾವನ್‌ ಹಸರನ ನಿಡೇಶದನ್ಲ' ನನ್ನತ ಕ್ನಣ ವ್ಯಾಸಾಗ್ಯಾಗ ನದ್ಯಾರ್ಥಿವತನ | y 
7-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಧಾನ ಸಭಾಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 7 
[co SL. 


Name 


"CLINTON JASON LOBO 


2017-18 National Overseas Scholarship 
Address 
MUNIREDDY:COMPLEX, M.C PALYA, BANGALORE-560068 


» MOHAMMED AZHARUDDIN 


NO. 25, TEACHER'S COLONY, 3RD CROSS, 7TH MAIN, 18T STAGE, 2ND 


SAHMSHUDDIN BLOCK, HBR LAYOUT, BANGALORE-560043 
HEBA GOHER SULTANA ಹಂ ಅ, 3RD BLOCK, 13TH CROSS, 1ST MAIN, HBR LAYOUT, BANGALORE: 
JUHI RAJ No. 34, RAJ KUTEER, WASA LAYOUT, DODDANEHUNDHI MARATHAHALLI, 


VARTUR, BANGALORE-560037 


2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6 


2018-19 National Overseas Scholarship; 


Name 


Address 


MIR MASOOD ALI 


#205, LIFESTYLE LAURET, 80-FT ROAD, HBR LAYOUT, BANGALORE-560043 


“THOMAS: KADAVIL ABRAHAM. 


#1564, KADAVIL, 8TH CROSS, 3RD MAIN, MCECHS LAYOUT PHASE-2, 
JAKKUR P.O BANGALORE-560064 


ROSLIN JOSE 


#33, 34/A, 3RD CROSS, HORAMAVU AGARA, BANGALORE-560043 


SRISHTI PRAMOD .AVALAKKT 


287, 1ST CROSS, SRINIDHI LAYOUT VIDYARANYAPURA, BANGALORE-560097 


ನ 
ನಿಜನ 
» ಅಿಲ್ಲಿಸಂಖ್ಯಾತ್ತರ 


ಬ್ರ 


ನೀಘಫವಾಬಯೆ 


KARNATAKA MINORITIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED 


ರಜ ಮಖಾ - 


Pt LL ೩3 


Sanctioned Beneficiaries List Under Self Employment Scheme for the Year 2017-18 
Bangalore District Byatarayanapura Constiuency 


su: [Name ofthe |Name of PE Gende |L.Purpos |Bank Sub= Total Proposal 
[Bank the Branch Name of the Benefi |benefiaddress District Taluk |Cast § & Amount JArhount [Amount Date 
x Shahida W/o T4412, 6th cross Masjid Bangaiare [Byataray |Musli Femal [Tailoring 
1 |Andhra Bank |Vidya Nagar nanulis Road Kogilu Layout North aniapura \m 4 Shop 492000 198000 600000 /27:03:2018 
x Mohammed Ismail #71, 3rd cross Kogilu Bangalore [Byataray |Musli Furniture 
2 \Andhra Bank |Vidya Nagar 5/0 Abdul Gafur Layout Yelharika Bng-64 North anapura |m Male Sho 402000, 198000 600000/27.03,2018 
ke Noor.Abiba W/o #P 13th Slam Board Bangalore [Byataray, |Musli [Femal |Tailoring 
3 JAndhra Bank (Vidya Nagar Tanveer Baig Srinivaspura Yelahanka Bng- \North anapura_|m e Shop 402000) 198000]  600000[27.03.2018 
p Shoukhat Ali $/0 Syed |# 144, 6th cross RKH nagar Bangalore |Byataray \Musli Furniture 
4 JAndhra Bank [Vidya Nagar Peer Yelahanka Bng-64 North maps [et Male Shop Hl 402000] 198000] 600000 27.03.2018] 
# 18/360, 3rd Main 9th A 4 
5 landhra Bank (Vidya Nagar |MSnaboob Pasha $/0 | r0ss Bande Road Kogilu Bangalore |Byataray \Musli |, (Garment ] 49200 198000] 600000|27.03.2018 
Mahatab Pasha North anapura |m Shop 
_ Layout Yelahanka Bng-64 
¢ [andra Bank Vidya Nagar [élroz S /-Ameer Jan, #10 Variarjanagar Bangalore [Byataray Must |, Garments + 492000] 198000] * 600000127.03:2018 
| ಶಿ Vidyananyanapura Bng-97 [North anapura Shop 
i Dilshad Banu W/o #58, 1st main.2nd.cross Bangalore [Byataray |Musli [Femal |Tailoring K 
7 |Andhra Banie ye Nagar Rahamathulla Vinaykana nagar Bng -64 North anapura |m e Shop 402000| 198000) 600000|27.03.2018 
H Naziya Begum W/o |#257/2, Bande Road Kogilu |Bangalore |Byataray Femal |Tailoring 
8 |Andhra Bank Widya Nagar | mamulla Shariff Layout Bng-64 North tia b Sho 402000| 198000|  600000127.03.2018 
H Nijamuddin S/0 # 18/360, 9th cross bande Byataray |Musli Chicken 
9 JAndhra Bank.|Vidya Nagar Mahaboob Pasha Road Kogilu Layout Bng-64 pica [f Male Shop 402000| 198000]  600000127.03.2018 
Hy Sadiq Pasha S/o S # 323, 1st cross Bande Road Byataray {Musli Furniture . 
10 Andhra Bank Vidya Nagar Basha Kogilu Layout Bng-64 mastic i [n Male Shop 402000] 198000 600000|27.03.2018 
( x #999, Ashath Nagar, Bangalore |[Byataray |Musli |Femal 4 
11 [Canara Bank |D.] Halli Shama W/o lyaz Thanisandia, Bng-77 North lonaurs [Ar e Business 402000; 198000 600000|27:06.2018| 
12 [canara sank |o) tam [NsrcenTal Wo | Rama Tent Kushalnagar [Bangalore jByataray Musi Femal |25iness | 402000| 198000} 600000|27.06.2018 
f H lalik Shariff Bng-45, North. anapura |m € 
f N Naor Ayesha W/o #50, Vasma Layout Bangalore jByataray |Musii jFemal K 
13 [Canara Bank |D.] Halli Syed Fayaz Hussain  \Vidyanapar, Thanisandra North anapura (m Business 402000} 198000 600000[27,06.2018| 
. #40, Ahath nagar, Extension. |p pgglore [Byataray |Musli |Femal 
14 Canara Bank [D.Jtaltt [Reshma w/6 Farooq |Maruthi Saw Mill Road Nead | ener ತ Business | - 402000] 198000|  600000|27.06,2018 
H Ff North anapura \m e 
Madina Hotel Thanisandra, 
Total Amount 5628000|2772000| 8400000 


2017-18 ನೇ ಸಾ' 


LHC MAT 


ವಿನ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ. ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ಮಾವನೆ 


ಕ್ತ. |8ಸ ಫಲಾನುಭನಿಗಳ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
a ಹೆಸರು ಸಾಲದ ಉದ್ದೇಶ ಕಿತ ರೆಫ್‌.ನಂ ಮೊತ್ತ 
S| A eR VEGETABLE [Byataryana |1718BNGNS [5000 
SHOP pura S721 
2 2 SABHA. FLOWER Byataryana |1718BNGNS 25000 
SULTHANA [SHOP pura 5722 
3 3 MOHAMMED BUSINESS Byataryana |17188NGNS 25000 
SADDAM pura $723 
4 | InooraoisA |raonins [33 1718BNGNS | 5009 
pura 5724 
5 5 NOOR BUSINESS Byataryana |1718BNGNS 25000 
NUZHATH ura 5725 
6 |6 JazMaTHAti [BUSINESS Byataryana |1718BNGNS | 500 
ura 5726 
7 | |sABERA Business (BY 3"Vane 1718BNGNS |, 590g 
ura 5727 
gs |8 [suanana [Business [5 Vane 1718BNNS [35999 
ura S728 
ISIDDIQUE Byataryana [17188BNGNS 
9 J BUSINESS 25000 
(AHMED ura 5729 
10 |10 [SHAHEEDA |BUSINESS Byataryana |1718BNGNS [35009 
ura S730 
JAMANULLA Byataryana |1718BNGNS 
11 |11 DRIVER 25000 
KHAN ura S731 8 
12 [22 nzamuboin [Business {5° Vera 1718BNGNS [5090 
pura 5732 
13 3 NAZIYA [TAILORING Byataryana 1718BNGNS 25000 
BEGUM pura 5733 | 
14 [14 NASREEN BUSINESS Byataryana 1718BNGNS ೨5000 
BEGUM pura 5734 
15 [15 MOHAMMED BUSINESS Byataryana 17188NGNS 25000 
PASHA pura 5735 
16 [16 TASEEN SAREE Byataryana |1718BNGNS 25000 
BANU SELLER * [pura 5736 
17 17 MOHAMMED TAILORING Byataryana 1718BNGNS 25000 
ILYAS pura 5737 
18 ls |RWAZ PETTY Byataryana 1718BNGNS 25000 
SHOP pura 57238 
19 [19 |NOORULLA B |BUSINESS Byataryana |1718BNNS [5909 
A pura S739 
>0 [20 |aRAz¥A {TAILORING Byataryana |1718BNGNS [sooo 
pura 5740 


CLOTH 


KHATOON 
NOOR 


NISAR PASHA 


FATHIMA 


Y SHOP 
CLOTH 
BUSINESS 


CARPENTER 


TAILORING 


pura 
Byataryana 


pura 


pura 
B 


ura 


Byataryana 


yataryana 


lo ROSHAN Byataryana [17188 
ZAMEER BUSINESS pura S741 
B 
»2 [2 HUSSAIN MOBILE Byataryana 17188NGNS 25000 
SHARIFF SHOP pura 15742 
FAROOQ, 
STATIONAR |Byataryana 1718BNGNS 
2. 
23 |23 |NAWAZ y SHOP pura $743 5000 
KHAN 
>4 [24 TASLEEM CLOTH Byataryana. 1718BNGNS 25000 
BANU BUSINESS [pura S744 — 
25 [25 HABEEB ISTATIONAR |Byataryana 1718BNGNS 25000 
ll [PASHA Y SHOP pura $745 
26 26 [SRAUDDIN PETTY Byataryana |1718BNGNS 25000 
SHOP pura S746 
IG 
27 |27 |stABEEN TA [BUSINESS Byataryana |1718BNGNS 
pura S747 
SAREE Byataryana 
2 8 |SHABEEN 
8-2 HAE SELLER pura 
29 29 SALMA STATIONAR |Byataryana 25000 


$750 
1718BNGNS 


33 (33 SALMA BANU [GARMENTS Byataryana 25000 
\pura 5753 
34 [3a |sveD BABU. [BUSINESS Byataryana [1718BNSNS | 5000 
pura S754 
35 [35 ISAMEENA BUSINESS Byataryana 1718BNGNS 25000 
BEGUM pura $755 
[SHEET Byataryana |17188NGNS 
36 [36 BIB AYESHA [METAL ea 25000 
pura 5756 
WORK 
37 37 ILYAZ BUSINESS Byataryana 1718BNGNS 25000 
SHARIFF pura 5757 
38 [38 JAiMABEE [BUSINESS Byataryana [1718BNGNS [5900 
1 pura 5758 
39 [39 [svED IMRAN |BUSINESS Byataryana |17188NSNS | 5090 
\pura 5759 
io [a0 ASMA BUSINESS Byataryana 1718BNGNS 25000 
BEGUM pura 5760 
41 1 MOHAMMED BUSINESS Byataryana |1718BNGNS 25000 
HUSSAIN pura 5761 


NAVEED 
UNNISA 


Byataryana 
pura 


1718BNGNS 
$762 


SABJAN SAB 


Byataryana 
pura 


1718BNGNS 
5763 


QUHRATH 
SULTHANA 


Byataryana 
pura 


1718BNGNS 
$764 


THAYYA 
BANU 


Byataryana 
ura 


1718BNGNS 
$765 


TASEEN 
BANU 


Byataryana 
urg 


1718BNGNS 
S766 


ZAHEER 
AHMED 


Byataryana 


1718BNGNS 
S767 


NISHAD 
FATHIMA 


1718BNGNS 
5768 


“IS.NASREEN 
[Al 


| 


[AFREEN 


NASIN 
BASHA .VM 
ANJUM 

FATHIMA.A 


——— NAN | 


[TABASSUM 


NASREEN TA} 


1718BNGNS 
$769 


1718BNGNS 
$770 
$771 
5772 
1718BNGNS 
5773 
1718BNGNS 
$774 


1718BNGNS 


YASMEENT 
AJ Jpura $775 
MOSINA Byataryana 1718BNGNS 
_[pura 5776 
MASEEHA Byataryana. |17188BNGNS 25000 
FARHANA pura $777 
KURSEED Byataryana |1718BNGNS 
UNNISA pura S778 
HAYATH BI Byataryana [1718BNGNS 
pura 5779 
NASREEN TAI Byataryana |17188NGNS 
pura S780 
Byataryana |1718BNGNS 
JAREENA 
RE pura S781 
Byataryana 1718BNGNS 
NAJ 
WA pura $782 
Byataryana |[17188NGNS 
SMA pura 5783 


SHAMSHAD 
BEGUM 
TABASUM 
BEGUM 


73 \FATHIMA.BV 


HU 


JANEESA 
14 
lsat SULTANA 
MOHAMMED 
AKRAM 


71 


72 


BUSINESS 


BUSINESS 


BUSINESS 


BUSINESS 


BUSINESS 


64 |64 KHAYUM BUSINESS Byataryana 1718BNGNS 25000 
PASHA pura 5784 
65 [65 [rAsEEN TA) |BUSINESS Byataryana |£718BNGNS 35009 
_Jpura 5785 
66 |66 |BABU gusiness Vane 17188NGNS [5009 
pura 5786 
7 [67 FOSHAN [pusinEss Byataryana |17185NSNS 5000 
BAG pura 5787 
68 68 RUBAIAYA BUSINESS Byataryana 1718BNGNS 25000 
BEGUM If pura $788 ] 
69 [69 {NASEEMJAN [BUSINESS Byataryana |1718BNGNS |, 5900 
pura 5789 
SYED 
Byataryan: 718BNGNS 
zo [zo lzaiere [Busnes [SY ay 25000 
pura 5790 
[AHMED 


Byataryana 
pura 

Byataryana. 
pura 
Byataryana 
pura 

Byataryana 
pura 
Byataryana 
pure 


S791 
5792 
5793 


1718BNGNS 
5794 


76 76 |Mosin TAI BUSINESS Byatiryana 25000 
NB pura $796 

7» |77 MOHAMMED BUSINESS Byataryana 17188NGNS 25000 
AZAM All pura 5797 

78 28 [SABEEHA BUSINESS Byataryana 1718BNGNS 25000 
SULTANA Jpura 5798 

G 

9 [ze |Mosin TA |BUSINESS Byataryana |17188NGNS [5090 

I Je 5799 
7 
80 |80 |MUBEEN TAJ |BUSINESS Byataryana |1718BNGNS | 5090 
pura 5800 2] 

81 [81 [NAZWA gusiness [YB V3P3 1718BNGNS 125909 
pura 5801 

gz [82 SHARMILABA BUSINESS Byataryana 1718B8NGNS 25000 
NU _\pura 5802 

3 83 INooRionN [BUSINESS Byataryana [1718BNGNS |; 5909 
puré& 5803 

g4 Jaa |SHAHINATAS |BUSINESS Byataryana |17188NSNS 1,500 
pura S804 


MOHAMMAD 
I MUBHARAQ, 


BUSINESS 


Byataryana 


85 [85 AFSARI BUSINESS Byataryana |1718BNGNS 25000 
BEGAUM pura 5805 4 
86 [86 |RAZNABEGA | sness Bvtervane [27188NeNE eR 
UM pura S806. 
87 (87 |sHABHANA |Busingss. |BYataryana |1718BNGNS 25000 
pura S807 
88 |88 JasmaTA’ |susiness |BY3taryana |1718BNGNS 25000 
pura 5808 NW 
IDAYIFH Byataryana |1718BNGNS 
89 [s9 BUSINESS 25000 
HUNNISA pura S809 
90 |90 JRAZYAB- [Business |BYBtaryana: |1718BNGNS 25000 
ura S810 
M. 
B 7 N 
91 [91 |PARIPURNAM [BUSINESS (sai rads 5 [25000 
ERRY y 
92 |92 [NAZEEN BUSINESS 


RIZWANA  JBUSINESS 
JAHERA Byataryana 
Usl 
BATHUL BUSINESS 
MOHAMMED 
96 [96 BUSINES 
96 | Slee SINEsS 
97 |97 |NooR avisHalgusiness |BYataryena 25000 
pura $817 
98 98 |HASEENA TA) [Business |BY3taryana |1718BNGNS 25000 
IR pura $818 
99 |99 [aamkhan Business |BY3taryana |1718BNGNS 25000 
pura $819 
News [ 
100 [100 IZAREENA TA) BUSINESS Byatarvana [1718RNGNs 25000 
K Ipura 5820 
101 |101 [ARsHiYA  |gusiness |BY#tryana |1718BNGNS 25000 
pura S821. 
102 |102 (JARINA TAI |gusiness [BY3taryana |1718BNGNS [25000 
Wl pure 5822 
103 |103 (SHABINA TA) [Business |BY®taryana |1718BNGNS 25000 
pura S823 
AYESHA Byataryana {1718BNGNS 
0 BUSINESS 25000 
sak: SIDDiQ pura S824 
105 |105.|SAIRA BANU: JBusiNess |5Y3tarvana /1718BNGNS 25000 
pura S825 


SULTHANA 


[TASEENA 


pura 
Byataryana 
pura 


BUSINESS 


15 [115 [euinaz [Business |S 
pura 

116 |116 [NAZEEMA  |BUSINESS ip 

nd pd wn 


pusiness |B Vane 


ura 


106 [106 INAZYA BANU {BUSINESS Byataryafia |1718BNGNS [590g 
1 pure 5826. 

107 |107 JAMBRUDA BUSINESS Byataryana |1718BNGNS 25000 
BEGAUM pura 5827 

108 |108 |AYISHA gusiness [ean 1718BNSNS [509 
pura 5828 

109 [109 [RAMIAN BEE BUSINESS Byataryana |1718BNGNS | 500g 
1 _|pura 5829 

116 |110 MEHARUNNI BUSINESS Byataryana 1718BNGNS 25000 

SA pura 5830 _] 

411 |111 [RESHMA [BUSINESS Byataryana |1718BNNS [5000 
pi pura. 5831 

122 [112 [SALMA TA} (BUSINESS Byetaryana |1718BNGNS | 5000 
pura 5832 

113 (113 SHABINA  |BUSINESS Byataryana |1718BNGNS [5900 


S833 

5834 

5835 
1718BNGNS 
5836 


17188NGNS 
5837 


118 [118 |THASWIN [BUSINESS Byataryana |1718BNGNS 
pura 5838 
119 |119 NAZABUNNIS BUSINESS Byataryana 1718BNGNS 
p> A pura 5839 1 
120 [120 [savEeDA [BUSINESS Byataryana [1718BNNS [5000 
ie pura S840 
421 [124 \SABHANA {BUSINESS Byataryana |17188NGNS [5909 
pure 5841 
122 |122 [SHANAZ Business |B Y3nd 17188NSNS [5000 
pura S842 
123 [123 [THAZUNISSA |BUSINESS Byataryana |1718BNGNS | 909 
pura S843 
2 120 MAMA susness (ES 17188NNS 5000 
SULTHANA pura S844 | 
125 [125 [SHATAJ gusiness |S Yan3 1718BNGNS [5000 
pura S845 
126 |126 RAMUABI  |BUSINESS syataryana |1718BNGNS [5009 
pura S846 
127 [127 MEHABUB BUSINESS Byataryana 1718BNGNS. 25000 
JHON pura S847 


136 [136 [IARINA TAI BUSINESS 
es a 
137 (137 SLM BUSINESS 


-JPARVEEN 


138 (138 |BASIRA BUSINESS 
HUSNA 
1 
139 |139 KOUSAR BUSINESS 
140 |140 |SHIRIN TAI BUSINESS 
| SS 


Byataryana 
pura 
Byataryana 
pura 


A] \y ರ್‌ 
128 [128 [FARIDA Business |PYataryana |17188NGNS 5000 
pura S848 
129 [129 [sAliDA Business |BY#taryana |17188NGNS 5000 
pura 5849 
130 |130 |RIHAN TAI [ausiness |B¥ataryana. |17188NGNS 25000 
pura S850 T- 
131 |131 RESHMA |gusiness |BYataryana |1718BNGNS 25000 
pura S851 
132 [132 NAJABUNNIS BUSINESS Byataryana |17188BNGNS 25000 
JA pura S852 
133 |133 [IABEEN TA] JBusiness |B¥Staryana |1718BNGNS 25000 
Men NN pura S853 
134 |134 JAMEEN TA} [Business [BY8t#ryana: 1718BNGNS 25000 
ura 5854 
PARVEENTA) [Business |BYtaryana 


1718BNGNS 
$856 
S857 
$858 
1718BNGNS 
S859 
1718BNGNS 
$860 


SIKANDAR Byataryana |27186NGNS 
141 [141 BUSINESS 25000 
PASHA pura 5861 
142 [142 [SHATA} BusinEss |5Y#18ryana |1718BNGNS 25000 
_ pura 5862 
143 [143 JROHI FiRDUS [Business |5Y3taryana |1718BNGNS 25000 
pura 5863 
144 |144 |KUSHNADA lgusiness |BYataryana 11718BNGNS [ 5000 
pura S864 
145 |145 |TASEENA [Business |BYBtaryana |1718BNGNS 25000 
pura 5865 
146 [146 |HASEENA [Business |PY#tsryana |17188NGNS 25000 
ವ pura S866 
NISAR Byataryana |1718BNGNS 
147 BUSINESS 25000 
Bi AHMED USINES _ pura S867 
HUSNA Byataryana |171S86NGNS 
148 USINES 25000 
148 musarak [BUSINESS | ra S668 
149 |149 |A THASEENA [Business |BY3taryana |1718BNGNS [25000 
[pura S869 


FATHIA 


BUSINESS 


ZOHRA 


ura 
yataryana 
ura 


p 
B; 
p 


1718BNGNS 
S882 


150 150 [sveD HvoeR {susiness [55 Y3na |1718BNGNS [500g 
pura 5870 
NAZEER Byataryana: |1718BNGNS 
151 [151 BUSINESS 25000 
PASHA pura [5871 
152 [152 DILSHAD BUSINESS Byataryana |1718BNGNS 25000 
BANU pura S872 
SHAHEENA Byataryana §17188NGNS 
153 [153 BUSINESS 25000 
BEGUM pura 5873 
154 [154 |RIHANA gusiness |5¥taryana |1718BNGNS | 5999 
pura S874 
155 [155 [svep arr [Business |BY313"Y3n3 |17188NGNS | 5009 
pura 5875 
156 [156 [Noon avisHalsusiness | Y3na |17188NGNS 5000 
pura S876 
157 |157 [Avista Banu [Business |5Y5t3ryana |17188NGNS 5009 
pura 5877 
158 158 [aout iuivaz [8usiness |5Y3#Vana |1718BNGNS 15009 
pura S878 
ISHAIFYA Byataryana |1718BNGNS 
BUSINE 25000 
159 [159 [Sj TyaNAs SS [pra [5879 
160 [160 [ReHana tas [susiness |5Y"°"Y2n3 |17188NGNS | 590g 
pura 5880. 
161 [161 Noon zoHRA [Business |5¥2S¥ona 


63 [163 |AHEEDA  [gusiness [BYetevona [17185NGNS 125000 
KHANUM pura 5883 
164 [164 |ArsAR pasta [susiness |BY22"Yana |17188NGNS | 5000 
pura 5884 | 
HN SAVEED Byataryana |1718BNGNS 
165 |165 BUSINESS 25000 
[AHMED pura 5885 
NAYEEM Byataryana |1718BNGNS 
166 |166 BUSINESS 25000 
UNNISA pura S886 
167 |167 [suasinA Tai [ausiness |BY5Y3e |17288NSNS | 5900 
pura S887 
168 [168 [sveo auLaN [ausiness | Y8na |2718BNGNS [509 
pura 5888 
169 |169 [BANU gusiness |BY°tYana |17188NGNS | 5009 
pura S889 
170 170 RIZWANA BUSINESS Byataryana |17188NGNS 25000 
BEGUM pura 5890 
173 [171 [soon Jan  |susiness |2"¥3n3 |1718BNGNS | 5000 
pura 5891 


Byataryana 


1718BNGNS 


SAMEENA 


pura 
Byataryana 


172 [172 |RUKSAR BUSINESS 25000 
pura S892 
173 |173 [shasina  |susiness |BY3tevana |1718BNSNS [5009 
pura 5893 
174 |174 [KHAMUR Tal [Business |BYS#rVana |1718BNGNS [5g 
pura - S894 
175 [275 [sHAHA Tai Jsusiness |5¥#tarvana |1718BNGNS | 500g 
pura S895 
176 [176 [MANEEDA  [usiness |Bvotarvana [17188NGNS [200% 
BABU. pura S896 
RUHI Byataryana |1718BNGNS 
177 |177 USINE: 25000 
17? [pass (SNES | [5897 
ISAIFULLA Byataryana |1718BNGNS 
178 [178 BUSINESS 25000 
SHARIF E pura 5898 & 
LAKBAR Byataryana |1718BNGNS 
79 [17 BUSINESS 0 
1 ್ಲ PASHA Lol pura 5899 2500! 
MUJAHIED Byataryana |1718BNGNS 
180 |180 USINE 
1 - |PASHA b ಈ pura S900 
181 |181 |FARHaNA  [eusiness |5Y3tervana lis 


182 [182 BUSINESS 25001 
BEGUM pura 0 
183 [183 [KHAMAR TAI [BUSINESS lay 25000 
— 
184 [184 |FouzvA:  |BUSINESS ds 25000 
d 
185 [185 Musina [Business |BY#tsrvana 25000 
pura S905. 
186 186 |KutsuM Bee [ausiness |BYat3rvana |1718BNGNS | 500g 
J pura 5906 
187 [187 UBADULLA BUSINESS Byataryana {§1718BNGNS 25000 
KHAN pura 5907 
Ryatarvana [1718BNGMS 
is8 168 PABHANULLA Jp gingss | B¥o2Yans [17288 5000 
SHARIF [pura 5908 
189 |189 [KHALIL KHAN [Business [Yana |1718BNGNS | 00g 
pura S909. 
190 [180 [sHaTHar [Business |BY3rYana |17188NGNS | ogg 
pura S910 
191 |191 MuseeNa [Business |BY3t3rYana |1718BNGNS | 5090 
pura 5911 
192 [192 [sHaeeNA  fausingss |BY3t8r¥ana |1718BNGNS | 5009 
pura S912 
YASEEN Byataryana §1718BNGNS 
USINE 25000 
193193 KHAN B ನಿಸಿ pura 5913 


194 [194 [salam san [susiness |B ™YSne 2718BNGNS [5099 
pura S914 
FAZLUR: Byataryana |1718BNGNS |., 
195 [4 TAILOR 50 
95 [195 [man GR pura 5915 2300 
196 [196 [saris [rao |YSVans 17188NGNS [509g 
pura S916 
197 |197 |ROOHI rauoris (553378 [2718BNGNS [5000 
pura S917 
ios [158 [sveo wanio \ratoning |" 1718BNGNS [5090 
L pura 5918 
199 [199 ISHAFI ULLA CARPAITAR Byataryana |1718BNGNS 25000 
SHARIFF pura $919 
[ABDUL Byataryana' |1718BNGNS 
200 |200 CARPAITAR 25000 
LATHEEF A urd S920 § 
5000000 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇದೌಡ (ಬ್ಯಾಟಿರಾಯನಪುರ) ಇವರ ಫ್ರನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 27ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರೆ 


2018-19ನೇ. ಸಾಲಿನ ಶ್ರಮಶಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಟಿರಾಯೆಸಮರ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು 
ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ವಿವರ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಧಾನ 
2018-19 
ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


' ಸಾಧನೆ ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಧು 


ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆ 


1550000 | 62] 


1550000 26 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಟಿರಾಯಮುರ ಮಠ ಕ್ಷೇತದ. ಸ್ಥೀಕರಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ 


siNo [Application ID Name. assed je Address rete fed caste | Gender | ‘Loan Purpose lr isk Surety Address Amount 
1 HES BASIRKHAN  |AMEED KHAN MS SA ECON Bytarayanapura ಕಾ ಮುಸ್ಲಿಂ | ಸ NRUKAHIYA, [BAGALUR BANGALORE NoRTH[ 25000 
Servicing 
; cn] uc [i | cer [mann [| as {| Ce |S | | 
3 Habis ANB MAWMESD pe Bytarayanapura kas Mustim | Male ta NOOR NUZHATH i 25000 
LAYOUT YELAHANAKA ROAD KOGILU LAYOUT 
1 [eo] gis || SCRA | popu [EE wate | SSSA | Gyclsecn ಬಿ 2500೧ 
[55$18BNU00S SYED SARDAR | 638 BAGALUR COLONY Bengaluru WoudSariog NO 638 BAGALUR COLONY 
§ 864 SVEDSADIG | pen panGAtoRE NoRTH | =YTSpS | bn isle Meri NASRIN TH | pungaoeNorTRTALuK. | 35000 
SS ES }- 
6 Be B'S NASIR | SYED BASHA ಗ Bytarayanapura lols ' Male Carpentry ABDUL AtEem |BAGALUR BANGALORE NoaTH| 25000 
7 ಟಂ SIBGATHULLA’ | PYAREJAN Wes bke aca Bytaravanapura We carpentry  |SADIQULLA KHAN Fra 25000 
a —— ಇವು 
TTT PN PN PE Ee Tp 
Ps FEES EE ES! 
sm es | as [ee mn [| wan | wee | omen | nc [| wu 
10 Kat IMRAN PASHA Fk SRE | ಸರ್‌ leg Male carpentry: | ‘SALEMPASHA eT 25000 
us] anos | Se | ne | nnn [| am |e | cen | Ms | Cs | 
12 Adi SALMA SULTANA | ILYAS.SHARIFF sh Bytarayanapura: Wee Female Tailoring TASNEEM KOUSER | RDNA KH NAGA 25000 
13 Wa SHAMSHAD } JABBAR NO CRS RE aparnyanapurs NEM | sisi | Female | Tailoring BALKII TA) ೨357 ರಿ ೩4 ಗನಿ 25000 


TT 
s5s188Nu010 1527;14TH CROSS RKH p 
_ MDJALAL |522RKH.NAGAR BANGALORE] 35000 
14 Hot MElABL5A JSskcSaTtiA] 157 ANA OL Female | Tailoring 
anode. 508 RRZAKSAS PALA - W262 RAZAK SRG PRINR 
35 [A SHABEEN TA [NAYAZSHARIF] sAGALUR PosT BGtoRE | Bytarayarapura an $0 { Female | Toiloriiig JAREEN TAS |BAGULUR POST HANAGALORE | 25000 
NORTH NORTH 
$SS18BNU015 NooRuta. | 235/3,1oTH cRossaKH” Bengaluru R K 421,1ST CROSS RKH NAGAR 
. Tall SHAHANAZ 25000 
ಸ 585 SUUNAZ EEN | NAGAR BANBaLORE NoRT#] 3Yanapua |e | Muslim | Female ಪಸಂಗೆಗ i sANGALORE 
[s5S188Nu023 777,2ND CROSS RKH Bengaluru ದ 335/3, BANDE ROAD KOGALU 
» le | Tait GULNAZ BEGUM 25000 
17 Fi siDDia BANU | TauliDoiN WaGas naGAlone nonr| SFsrsvanspur | neal Femal ailoring SRNGALSTE 
4 y 
im 
sss188NU00s)  NAzEEMA SUHAIL | 47,12TH CROSS VINAYAKA Berigaluru , 274,4TH.CROSSR KH NAGAR 
£ ik NAYEEMUNNISA 25000 
3 955 BEGAM AHMED [NAGAR DAGALORE NonTA| 4FaYanapura | Female. | “Talloring BANGALORE NORTH K 
I 207HCROSS F F 
$SS188NUCh7 Bengalurs ೯ 13,7TH CROSS 
19 079 MUBASHIRA [SHAK AHMEQ RACHANAHALLI Bytarayanapura Urban Female Tailoring UZMA AYESHA RACHANAHALLI BANGALORE 25000 
F BANGALORE NORTH 
sss188NU0o7]  AvEsHA 1541,15TH CROSS R KH Bengaluru 13,7TH cRosS. 
N i UZMA AYESHA 25000 
2 632 stootgsa | SWDAMAD [cA BANGALORE Non] PYsraYanspura | ಮುಸ್ಲಿಂ | Female | Tailoring ಈ RACHANAHALLI BANGALORE 
s5s188NU015 #777 2ND CROSS R.K.H f SHAFVULLA. | #780/2 TIPPU MASIID ROAD 
ಫಿ 363 BANE. Ne Fenske | Taloring SHARIEFF | RK HNAGAR BanGLoRE 77 | 5000 
J a 
$$$188NUO00 MOHAMMED |582 15 CROSS RKH NAGAR 18 GRAMATANA BANGALORE: 
i Tatlorii JABEEN T/ 25000 
22 54x | SPASANAAM | OAM BANGALORE NoRTu™ | SYtsfayanapura Female alloring ಬ feet 
| RES RRR ad 
[SSs18RNU000} ASHRAF 420RKH NAGAR R 18,GRAMATANA BANGALORE 
Tall INSEEN TA) 25000 
ಇ 784 PARZANA BANG PASHA BANGALORE Nog | BY3rayanapura hd N NORTH 
a 
SSS188NU005 2L47,ANAEIVOTHILAYOUT » 1446, MUSLIM BLOCK 
2 Fo HASEENA  |svEDsaaoaa] TAME Pills panics Female | Tailoring SUMAYA MALAVALII SaNGalone | 25000 
sss188NU003 SAIFULLA- | 77;SHABARINAGARRKH f 154115THCROSS RK H 
6 Bytaraya M BANU 25000 
5 986 THASEEN PANY | SEE NAGAR BAGALORE NORTH napus Fenske Tallohg MIS NAGAR BANGALORE NORTH 
iy 
NO 272 KOGIU MAIN 
ssS288NUo13. INAYATH P S/O GHOUSE BAIG.# P 13 
26 see | MEtARMUnSA | Morn ROAD KOGILU viLLEGE | Bytarayanapura Femate: | Tailoring TANLEER BAIS | Sf VASRURAYELA en | 25000 
Y¥ELAHANKA BANGALORE —- 
$SS18BNU012 #573 BELAHALLI MAIN W/O M D MUJAHID #05, g 
2 713 | SNUBABANY | MDNEZAM | RoADTPeY NAEAR | Byterayonapurs Female |  Taiioring SAHEED BANU: | BELLAHALLI CROSS KoGnu | 25000 
KOGILU LAYOUT LAYOUT YELAHANKA 
4385 2nd CROSS K K ROAD, 
[5SS28BNUOOS AESAR % - #595 ST CROSS KOGILU 
28 pe SAMEENAMK | ep | NEARMOHAMMDNA | Sytariyarapur Female | Tailoring KAMRUDON | UT BaNctope ngs.) 25000 
MASJID T DASARALLL, L 


#58 IST CROSS 2ND MAIN SFO ABDUL SUBHAN 754755 
INUOL 
29 Led 2] gaHaMAT Ulla | VAEEDAL VINAYAKA NAGAR Bytarayanapura ನೋಂ ಮುಸ್ಲಿಂ | ಬಂ Tailoring AZAM SHAMS SCOOL BELLAHALLI | 25000 
BANGALORE CROSS VELAHANKA 
05 BELLAHALLI CROSS WSR ISTCROSS 2ND MAIN 
30 bya SAHEED BANU [sh 0 MUJAHID KOGILU LAYOUT Bytarayanapura ead Mustin | Female Talloring DILSHAD BANU VINAYAKA NAGAR 25000 
YELAHANEA BANGALORE BANGALORE 560097 
¥ 18/368 STH CROSS #857 1ST CROSS.R K HEGDE 
$5528BNU007 HA 
31. HUOOT pC ARHEEN BEGAN]  YOUNS KOGILU LAYOUT eytrayanapura | ESN | isin | Female oring MOHAMMET NAGAR DR SHIVARAMA. 25000 
289 Urban ALTAF All 
YELAHANKA BANGALORE KARANTH NAGAR 
#193 6TH CROSS KOGILU W153 6TH CROSS KOCILU 
$518BNUO12 HAMAN 
32 ps NazVA BEGUM | ನ LAYOUT VELAHANKA | Bytarayanapurs ay ಮುಸ್ಲಿಂ | ಕೀಣle SANNATUL LAYOUT YELAHANKA 25000 
BANGALORE BANGALORE 560064 
billie P13 SRINIVASAPURA. ಮ Wo MD MUJAHID # 65, 
33 Fk NOORADIBA | TANVIRBAIG |  YELAHANKAKOGILU | sytarayanapura | ons Female oring SAHEED BANU | BELLAHALLI CROSS Koay | 25000 
LAYOUT SLAM SORD LAYOUT YELAHANKA 
SSS18BNUOLS 412/14, Gth cross Bengaluru 
SH AMAN 0 ) i i i 
34 Fe IAHIDA UA] es pisandr arabic colege | Sensors | | Main | Female loring amanulla | 412/14 Gthcross thanisandra | 25000 
SSS18BNUOLS Sunkanamrna temple A K Bengaluru #04/45 Yelahanka' Bangalore 
MAH, am] Ft 
35 ph (AB00B Roz | com velahanks tangtore | S3SYanapurs | oring | Mamtaz Begaum iA 25000 
SES EEE 
1 no.10 Varadarajanagara Ky 
SSSA8BNUOLS Bengaluru § N45 Bestara street Yelahanka 
36 Fo SHAMEEM | AMEERJAN | Vidyaranyapuca MS Palys | Byaravanapura |“ | ಮುಸ್ಲಿಂ | Female Taloring Marntaz Begum argalcee S608! 25000 
£ Bangaiore 
#100 3rd Cross jakkur 
$55188NU004| SHAFIYA HUSSAIN Bengafuru 
37 239 TARANUM SHARIEFF youRku ಗರ Bytarayanapura Urban Female Mudassir #271 Sth cross Jakkur layout 25000 
ES EE 
SSS18BNUG04: LATE SHAIK’ | #309:8TH A CROSS JAKKUR Bengaluru #332 8TH A:CROSS JAKKUR 
38 937 FAREEDA MASTAN LAYOUT Bytarayanapura Urban Female Tailoring AFZALPASHA LAYOUT 25000 
SSS188NU015 6021ST CROSS RKH Bengaluru ಭಿ 362,2ND CROSS'R K H NAGAR 
39 ಸ SHAHATAI | AMEERIAN | gar sanGaLoeR nonre| Brisrayanapura | SBSH” Female |  Yailoritg NOOR ARSHYA NC 25000 
[Sssa88Nuoi1 653,IST CROSS R KH Bengaluru | 326,3RD CROSS R K H NAGAR 
7 
40 pa KHAMAR TA | SIBGATHULLA| A gan acaLone onTH | BYtravanapura {ES Female | Tailoring SHABINA TAS keels 25000 
SSS18BNUOLL 326,3RD CROSS R KH Bengaluru y 653,1ST CROSS'R KH NAGAR 
A 
pt ಭಜ SHABINATA | RAHMATULLA | cap Bancncone nonr| Pyeravananurs | Ee Female Tailoring KHAMARTI EARGR OEE 25000 
[sS$188NU015 ASADULLA #4318 1ST CROSS Bengaluru #274 ATH'CROSSR.KH 
NISA 
ಛಿ 64 RUHITABASSUM | gn THANISANDRA BANGtORE | BYtSFBVaNaPUS | pan Fenalé NAYSEMUNN'S: NAGAR BANGLORE ಸ 
SSS185NU001 MOHAMMED | 1025‘6TH CROSS RKH Bengaluru R k 681 1ST.CROSS R KH NAGAR 
ki 3" iid iwaatilm | NAGAR BANGALORE NoxTH} BY#3VaMapura. | pon ene: po SNM. BANGALORE NORTH od 
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4 i Noorian | sveosutTaN | H.vaGan aangtore | Bytatayanapura Un | io | Female RUKSAR Fiala 25000 
NORTH 
ssSigBNUoLs ALLAH #619 1STCROSS R.K.H Bengaluru FR 
5 ಭ HAMEEDA BAN ್ಸಿ D BANU. 4522 RKH NAGAR BANGLOR o 
4 ಫಯ aMceoAsany | SU NagaR ganGiope | Bytarayanapurs | SESS | wg | Female | Tailoring DILSHAD BANU. [4522 RiK.H NAGAR sANGLORE| 25000 
[sss188NU00z 638 BAGALUR COLONY Bengaluru ಮು : BAGALUR COLONY 
4 p YA BH, 
6 Fi REHANA BAKASH eancatoRE Norra | *¥tsravanapura | Es | io | Female | Taitorng | sunkiva sHand | SC 25000 
SSS18BNU00L No 12 BAGALUR CotoNY Bengaluru R NO 639 BAGALUR COLONY: 
4 ಕ Haseena Ta | Mou sacauone nop | P¥tarayanapura | ET | gg | cemate | Toioring MoulA ak SANGAIORE NOR 25000 
SSS18BNUOO7] THASEENA | MOHAMMED. | 414, 15TCROSS Rik HEGOE Bengaluru R a] vs S/OHABEEBULLA'R.K HEGDE 
48 Fg Blea pi NAGAR BanGatone | B¥srayanapur | ee | Musi | Female |  Tatoriig | astEea AtmED Wat 25000 
SSS18BNUO12 MOHAMED | 2341 10TH CRoSSRK Bengaluru | W/O KHADER1324 107H 
4 089 RNA SMAI |HEGDE NAGAR BaNGALoRE | S8B¥anapirs | Female | Taloring NATH | CrossakHeoE naGan | 25000 
SR 
$9S188NU0b1 No 642. BAGALUR COtoNY F BAGALUR COLONY 
SHAH i 
50 pe HAHINA ABDUL BANGALORE Nort | BYtarayanapuis ಮುಸ್ಲಿಂ | Female. |  Toitoting, [ASMATHUNNISSA CANGALORE 25000 
————— RR ES RS 
NO 1225, ATH CROSS 
Fy x , , 
51 [SS288NU001 aL pasus | ABDUL KRISHNAPPA LAYOUT, | Bytarayanapura Male Tafloring FAIROZ JHAN GHOUSE KHAN 25000 
970 KAREEM'SAB 
SARAIPALYA 
NS 
SSS18BNU00S 688 BAGALUR COLONY ್ಸ 638 BAGALUR COLONY 
52 pies NASREEN TJ ARF | GALORE Non nto | BSTBYanapura Female loring EOS | GALORE ORTH ntok. | 25000 
NO 58 1ST CROSS 2NO MAIN 
mY 
$53288NU03 TANVEER BiG |GHouse saig] NOP 13SRINVASPURA Bytarayanapuia ese Woikang RAHAMATHULLA VINAYAKANAGARA 25000 
554 YELAHANKA BANG Furniture Repair 
I VibvARANVAPURA | 
RENEE ಕ 450 BAGALOR COLONY slap al BAGALUR COLONY VILLAGE 
54 62 DASTAGIRC PASI VILLAGE JALA HoBLl | Bytarayanapura Male | Ca I2WAN JALA HOBLI BANGALORE | 25000 
His BANGALORE NORTH TALUK W| NORTH TALUK 
$SS188NU014 i #257: BELLHALLI CROSS ZAMEER H HASAHALLI 
55 pan AZMATIAU | BHARKATALI KOGILU LAYOUT Bytarayanapura Male | Photo Framing | SAHESRA BANU | HOSKOTESANGLORE RURAL | 25000 
I YVELAHANAKA BANGLORE 562೩22 
NO 392 SADIQ1AYOUT Cool 
5S188NU020 “MAH 
s6 5 ps is Sess Mpa ASHWATHNAGAR DRSRK | Bytarayanapura Male | drinksfsugar | FARHANATA MAHABOOBSHARIFF 25000 
NAGAR POST - Cane Juice/ Fresh 
$SSS18BNUONS] MAHABIOB | DASTHAGIR. | 28TH CROSS RKH NAGAR . 934,4TH CROSS R K-H.NAGAR 
4 441 PASHA KHAN BaNGaLoe not | BY2rayanapura Meals £. ಗ | SHAMSHyoDit BANGALORE NORTH 3000 
58 Win SYED FAIZ | SYED NAZEER | #122 344 cioss Jathur layout | Bytarayariapuira Male [ Others pe #1223 rd crossJakur layout. | 25000 
1 


59 in AFSAR BASHA P | PYAREJAN NCES IAKUR sytatayanapura rhe Musim | Male others FAFAZ Ko 25000 
6 ಮ AFZAL PASHA | PYAREJAN Ts Ss AHR Bytarayanapurs Pd Muslim | Mate others MUDASIR SETA CRESS ANKUR 25000 
61 Kars KHUSHUNUDA | NOOR ULLA AMS TAKE Bytarayanapua Koes] Mustim | aie others ASIYA KHATOON AEST ACROSS RERUN 25000 
ETE EAC AS ey pe ees 
a pn | NE J | nnn [| nn | wee | Cm [a [a] 
64 ಗ SHAM SHUDOIN | SHAIK PEER SR Bytarayanapura Fiala Male Carpentry SYED AYUB OKANAGAN 25000 
EN TN SN SN RS TTT 
66 ate MAHA JABEEN ME Prerehnalbia Bytarayanapura Kise Female Tailoring BALK TAY SS NEU NAGAR 25000 
ನ MUBEEN TAJ AYUB Recep Bytarayanapura ee Mustim | Female: | Tailoring JABEEN TAJ Cosi ALE 25000 
Ee reve RSS 

68 le MALLIKA BANU | SYED AMJAD Prec bd Bylarayanapura Female | Tailoring | THASEENA BANU AGAR NAO RK 25000 
Me [esos BALKU TAY | NASIM BAIG Re rlip hubs Bytarayanapura peu Female Tailoring SHAMSHAD ಸ OEE 25000 
ರ yes NOOR JAN NOOR IAN Wey i Bitarayacapura rs Female Tailoririg JABEEN TA eel er 25000 
n eine NUSRATHJHAN. | ABDUL KHAN lacie Bytarayanapura aa Female Tailoring UMME HANI sa 25000 
72 SSSLENDoLo HASEENA 8 JABDULLATHIF MC NNR Bytarayanapura ಕಬಬಟಗ ಮುಸ್ಲಿಂ | Female SHABANA AZM Ree 25000 
73 Sts NooR2AN  [ABDULSALAM NS Bytarayanapura ಕೊಂ Mustim | Female Tailoting | SALMA SULTANA Pichon 25000 
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«| SSS18BNUOOS! FAIAZ AHMED 682, 1ST CROSS RK H 678,157 CROSS R K H NAGAR 
34 525 SHARIFF Moen NAGAR BANiGALORE noaTH | BY3rayanapura Mae Carpentry MAZRAR KHAN BANGALORE NORTH 25000 
$S5188BNU002 778,2ND CROSS RKH 778,4TH CROSS R.K.H NAGAR 
75 [Wd 102 FARZANA TA SYED ALIM NAGAR BANGALORE NORTH Bytarayanapura. Female NOORULLA N BANGALORE NORTH 25000 
wo 127 6TH CROSS 127 11ST MAIN 1ST A CROSS’ 
SSS188NU006 K4 [3 
76 55 ನ SABINA BEGUM | MOHAMMED VIDYARANYAPURA POST Bytarayanapura Female stints] SINGAPURA MAIN ROAD 25000 
§ ALTHAF SINGAPURA VILLAGE VIDYARANYAPURA POST 
1271 CHAIRMAN HOUSE MOHAMMED 127 1 CHAIRMAN. HOUSE 1ST 
$SS18BNU00! YED Al bd 
77 112 b SYEDKHALEEL $ AR isT MAIN 1ST A CROSS Bytarayanapura Male Grossery Shop ALTHAF PASHA MAIN 1ST.A CROSS 25000 
Nl SINGAPURA MAIN ROAD SO ABDUL SALAM SINGAPURA MAIN ROAD 
127 1 CHAIRMAN HOUSE ‘SHABINA BEGUM 
SSS18BNUOL 71 CR IN 
78 ಕ 96] LousAR BANiv WD 1ST MAIN1STA CROSS | Bytarayanapura Senet Female ಘ್‌ uk wo moHammeD | ™ ಸ Hn APRS 25000 
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[$55188NU01S| “SHAFI ULA 780/2 R.K H.NAGAR Bengaluru #777 2ND CROSS R.K.H 
೪ 43 SHARIFF FAVUNNISA BANGLORE77 ಶಗೊಗvananan: | | ಮುಸ್ಲಿಂ | Wale ನಗಣ Gon NAGAR BANGLORE 25000 
$1 |SSS188NU00s 24/A 8TH CROSS RKH Bengaluru ಭಾ § 83,f KH NAGAR BANGALORE 
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wu pH SATHYRAI SOPAL | pga oanGatoE nora] ®ravanapura | ESN | Chan | Male Carpentry J GNANA MARY Rt 25000 
282/4 1st cross kenshree 
$9S188NU007 XAVIER RAJ Bengaluru #2744 hall tank mohialla 
82 ನಾಯ SUJATHA K SU school mariyannapalya | Bytarayanapura | EH Female. | Tailoring Raziya near tank bed bangolere, | 25000 
[7 ಗ 308, Ist Tel 
#309, 1st Telecom Layout, #309,1st Telecom 
L8BNUOO7, 
8 [55 y Wo FATHIMAC | CHRISTY RAJ. | Aswath Nagar, Thanisandra | Bytarayanapura ರೀಟ Female Tailoring Christy Raj Layout, Aswath Nagar, 25000 
ys Main Road, Bangalore- | Thanisandca Miin Road, 
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a6 551 ಗ SHALINIFRANCIS | FRACISPA LAYOUT BANGALORE Bytaravanapiira rises christian | Female Others uss LAYOUT BANGALORE 25000 
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6 ee BSNASIR . | SVED BASHA ಸ, syarayanapur | SESE | ne | Male | carpentry | ADULALEEM BAGALUR BANGALORE NORTH | 25000 
7 ly SIBGATHULLA | PYAREJAN ecelie sparayanapurs |B | sim | Vale | Carpentry JsADiaULA KHAN SSSR K HAGAN 25000 
a ಕ IDRIS KHAN ed ರ syarayanapurs | 5°" | go | Mate | carpentry | SteGHaTULA hol 25000 
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19 pt IMRAN PASHA Ss pla Bytarayanapura eon ಮುಸ್ಲಿಂ | Mate | Carpentry ( SALEM PASHA eeiplpe 25000 
[ens | SS [ee | enn [| ap [| came | ge | me | 
Cees eee TT en es [rinses 
3 ಸ sHaMsHAD | JABBAR Ra RKNS) Bytarayanapurs Kens mustim | Female BALKD TAI NK NAGAR 25000 
14 er MEHABUBA  [SHAIK SATHAR Nani dahi Bytarayanapura eek ಮುಸ್ಲಿಂ Female Tailoring MDJALAL 522,R K H NAGAR BANGALORE 25000 
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NORTH 4 NORTH 
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ಸ LNAZ BI ( fy Je] 
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SSS18BNU 777,2ND CROSSRKH Bengaluru Fl ಮ 335/3, BANDE ROAD KOGALU 
17 IDol (4 ZB! 
013812 SIDDIQA BANU TAHUDDIN NAGAR BANGALORE NORTH Bytarayanapura Urban Femate GULNAZ BEGUM BANGALORE 25000. 
SSS18BNU NAZEEMA SUHAIL 47,12TH CROSS VINAYAKA Bengaluru ಈ 274,4TH CROSS R K-H NAGAR 
1: 
3 | 005955 BEGAM ame |riGaR daGatoRE NonTH| BYara¥anapura | gay | Muslim | Female | Tailoring | NAYEEMUNNISA BANGALORE NORTH 25000 
20 7THCROSS 
19 |SSS18NU) pgasHiRA [SHAK AHMED RACHANAHALL gytarayanapura | MES | pusim | Female ima AvesHa | 37TH CROSS RACHANAHALL | 25009 
007079 Urban BANGALORE 
(1 BANGALORE NORTH 
SSS18BNU AYESHA 1541,15TH CROSSR KH. Bengaluru ಈ 13,7TH.CROSS RACHANAHALLY 
20 AMA A A 
007432: | siooiaHa | PAMAD | gag BANGALORE Noath | Y3BHONaPUS |b Female UMAAYESH BANGALORE 2300 
$SS188NU #777 2ND CROSS KH Bengaluru SHAFIULLA | #780/2 TIPPU MASJID ROAD 
1 
[ 015363 BAN, THAUBON | pp GaRBaNGtoRe77 | PYBVanapu |g Feral SHARIEFF RH NAGAR sanGlone77 | 5000 
'SSS18BNU MOHAMMED. |582 1ST CROSS RKH NAGAR Bengaluru 18 GRAMATANA BANGALORE 
2 A 
90051 | SHABANA AN |S pANGALORE NoamH | Sasvanapura | “Ea Females | Tailoring JABEEN TA (ies 25000 
Sn 
SSSY8BNU ASHRAF 420RKH NAGAR 18,GRAMATANA BANGALORE. 
il 
3 |” oozes | ABMABANU | GRNGALORE Not | BYtaravanapura Female | Tailoring JABEEN TAI fale 25000 
SSS18BNU 2147,AMAENOTHILAYOUT Bengaluru 1446, MUSLIM BLOCK 
3 | ‘ooseas | MSEENA [SYEDSARDAR) amore mone | Svsrayariapura | El Tailoring SUMAYA walavAtsaneatone | 25000 
SSS18BNU SAFULLA | 77,SHASARI NAGAR RKH Bengaluru 1541/15TH CROSS RKH 
3 {003986 | SEENSANY | “Sige | nacanoncatone norrH | BYaa¥arapdrs |“ femal MALLIKA BANU | Gan saNGaLoRE Nor | 35000 
NO 172 KOGILU MAIN R 
SSS18BNU INAYATH Bengaluru S/O GHOUSE BAIG #P 13 
26 MEHARAJUNISA ROAD KOGILU VILLEGE Bytarayanapura Female TANVEER BAIG 25000 
013582 PA SRINIVASPURA YELAHANKA 
SHA ye AHANKA BANGALORE Wroen NAL 
$SS18BNU #573 BELAHALL! MAIN Bengaliru W/O M D MUIAHID #05 
27 012713 KUSNUBA BANU | Mi D NEZAM ROAD TIPPU NAGAR Bytarayanapura Fed Female Tailoring SAHEED BANU BELLAHALLI CROSS KOGILU 25000 
KOGILU LAYOUT ಷು LAYOUT YELAHANKA 
385 2nd CROSS K K ROAD 
SSS18BNU AFSAR Bengaluru Ny Fn #595 6T CROSS KOGILU 
28 008894 SAMEENA M K AHMED NEAR MOHAMMIDIYA Bytarayanapura Urban Muslim Female Tailoring KAMRUDDIN LAYOUT BANGLORE 560064 25000 
by MASHDM T DASARALL, 
SSS18BNU #58 1ST CROSS 2ND MAIN Bngaku S/0:ABDUL SUBHAN #24/55 
29 012937 RAHAMAT-ULLA. | VAJEED ALf VINAYAKA NAGAR Bytarayanapura GR ಫಗ ಮುಸ್ಲಿಂ Male Tailoring: AZAM SHAMS.SCOOL BELLAHALLI 25000 
BANGALORE el CROSS VELAHANKA 


#05, BELLAHALLI CROSS 


560064 


SSSIBBNU sengalu #58 1ST CROSS 2ND MAIN 
30 012955 SAHEED BANU |MD MUJAHID KOGILU. LAYOUT Bytarayanapurd eas Muslim | Female Tailoring DILSHAD BANU |VINAYAKA NAGAR BANGALORE 25000 
YELAHANKA BANGALORE 560097 
H #:18/368 9TH CROSS # 697 1ST CROSS RK HEGDE 
41 ಹ FARHEEN BEGAM| YOUNIS KOGILU LAYOUT Bytarayanapura peri Mustim | Female |  Taftoring MOMAMMED, NAGAR DR SHIVARAMA 25000 
YELAHANKA BANGALORE KARANTH NAGAR BANGALORE 
2 '# 193 6TH CROSS KOGILU #193 6TH.CROSS KOGILU 

SSS188N! 

32 ees NAZIYA BEGUM dS LAYOUT YELAHANKA Bytarayanapura Snes ಮುಸ್ಲಿಂ Female Tafloring JANNATUL LAYOUT YELAHANKA. 25000 
BANGALORE y BANGALORE 560064 

SSSTSBNU # P13 SRINIVASAPURA Bengalurs W/O M DO MUJABID # 05, 

33 |“ o12e | NOORADBA | TANVIR BAIG |  VELAHANKAKOSHU | Bytarayanapura | “PE | Musi | Female |  Taforing | saHeeDaanu | RELLAHALLICROSS Kosi | 25000 
LAYOUT SLAM BORD LAYOUT YELAHANKA 

SSS18BNU 412/24, 6th cross Bengaluru : py y 
34 015318 SHAHIDA AMANULLA tanisandra arabic college Bytarayanapura Urban Muslim | Female Talloring amanulla 412/14 6th ross thanisandra 25000 

ssst8aNt | Sunkenamma temple AK Bengaluru p 404/5 Yelshanka Bangalore 
3 015710 MAHABOOB Bl FIROZ colony Yelahanks bangalore Bytarayanapura Urban ಮುಸ್ಲಿಂ ii Mamtaz Begaum 560064 25000 

Ki no-10 Varadaraj | 
y jjanagara 
SSS18BNU f Bengaturu N45 Bestara street velahanks 
SHA AMEER 
36 | snes | SHAMEEM EERJAN | Vidyaranyapura MS Paya | Bytarayanapura Female | Tailoring | Mamtaz Begun rege 25000 
Bangalore 
7 00 3rd Cross Jolcar” p 

sss188Nu |  SHAENA HUSSAIN Bengatoru 

31 | ooaass | Tasauum | stanere | Svoctiakkurbangalore | bytaryanapura | a 4271 Sth cross Jakkur layoie | 25000 


NORTH 


38 ಪಾ FAREEDA ES 4309 FN RTS AROR Bytaravonapura | ಮುಸ್ಲಿಂ | Female | Tailoring ArzALpasHA | #32 SRNR HEIR 25000 
39 ನು SHAHATA} | AMEERIAN | OR A] BMraYanapurs ಹ Tailoring | NoonanstivA | ND ERS RAH NAGAR | 25009 
40 eR KHAMAR TAL | SIBGATHULLA KT. | S¥arayananura rss Female | Tailoring SHABINA TAJ SRNR 25000 
ph oe SHABINA TAY |RAHMATULLA Er Bviarayanapura ec Female |  Tatforing KHAMAR TAI Lice 25000 
pS ಮಗು RUHITABASSUM es PE Bytarayanapurs ss Female |  Tattoring | Naveemunnisa |*2744TH ರ NAGAR | 25000 
o [a ne [| Somme [nn [on [| 
46 [SNS Noonan |sveDsutTAN hon ed Bytarayanapura | SEY 20 | Femae RUKSAR Hose RO OSE 25000 


H.NAGAR BANGLORE 


SSS18BNU 


ALLAH 


#619 1ST.CROSSRKH 


Bengalurt 


D BANU | 8: Kl IAGAR BANGLOR! 000 
pe onsses | HAMEEDA BARU | he fe aparayanacura | Female Tailoririg DILSHAI 522 RKH N o8e] 25 
[s8s188Nu 638 BAGALUR COLONY H Bengaluru eT pl 
F4 NA SURAIYA BH, BAGALUR COLONY BANGALORE 
46 j 001429 REHAI BAKASH BANGALORE NORTH Bytarayanapura Urban Female Tafioring IANU JANGA| 25000 
SSS18BNU No 12 BAGALUR COLONY Bengaluru NO 639 BAGALUR COLONY 
47 901411 HAJEERA TA} MOULA BANGALORE NORTH. Bytarayanapura Urban Female Tailoring MOULA BANGALORE NORTH 25000 
SSS188NU THASEENA MOHAMMED | 414,-1ST. CROSS R.K HEGDE: k Bengaluru S/OHABEEBULLA R.K HEGDE 
8 | 007326. | suuTHANA AMEER NAGAR Banglore | BSTaYM8PUS | pan Ferele Tadaring.: ; | ASHEEQAHNED, NAGAR 35000 
SSS18BNU MOHAMED 1341 10TH CROSS RK Bengaluru W/O KHADER 1324 10TH 
43 012089 ZARINA ISMAIL HEGDE NAGAR BANGALORE Brtarayanapots Urban Feral, ZARINATAI CROSS'R K HEGDE.NAGAR 25000. 
SSS18bNU No 642 BAGALUR COLONY Bengalurd N 
5 SHAHINA. i ASMATHUNNISSA{BAGALUR COLONY BANGALORE 
eed ABDUL ies won | Sreacayanapurs | Pagar Female | Tailoring: | ASMATHUNNIS JALUR COLONY 81 25000 
NO 1225, 7H CROSS, 
152 155288 pn aLpasiA |, ADU KRISHNAPPA LAYOUT, | Bytarayanapurs Male atloring FAIROZIHAN GHOUSE KHAN 25000 
001970 KAREEM SAB 
SARAIPALYA 
$SS18BNU '| 688 BAGALUR COLONY | 638 BAGALUR COLONY 
Yk 
52 |” oseao | NASREENTAL AMF [ne ney ary | BYaravanapurs Female | Tailoring SIEDSADIA | pANGALORE NORTH TALuk | 25000 
NOSE ST CROSS 2ND MAIN 
53 ksh TANVEER BAIG |GHOUSE BAIG ಸ ಗ Bytarayanapura Male (ನಾ Wane RAHAMATHULLA VINAYAKANAGARA 25000 
ik i VIDYARANYAPURA, 
430 BAGRLUR COLONY BAGALUR COLONY MLLAGE 
54 cpr DASTAGIR C [xe VILLAGE JALA HOBU Bytarayanapura Peek Male ನಾ RIZWAN. JALA HOBLI BANGALORE 25000 
‘| SANGALORE NORTH TALUK- NORTH TALUK 
ಮ #257 BELLHALLI CROSS Bengaluru ZAMEER H HASAHALI 
35 ‘014491 AZMATI AL( BHARKAT ALI KOGILU LAYOUT Bytarayanapura ಗನ Male Photo Framing SAFIEERA‘BANU. | HOSKOTE BANGLORE RURAL 25000 
YELAHANAKA BANGLORE 562122 
NO 392. SADIQ LAYOUT [eT 
y 
56 ns bt Pa ASHWATHNAGAR DR SRK | Bytarayanapura ತ Male | drinks/Sugir | FARHANATAJ MAHABOOB SHARIFF 25000 
NAGAR POST (Cane luice/ Fresh 
$SS18BNU 24/A,8TH CROSSRKH Bengaluru BLRK H NAGAR BANGALORE 
57 ip ನ IA 
005461. SATHYRAJ GOPAL NAGAR BANGALORE NORTH Bytarayanapura Urban Male Carpentry GNANA MARY NORTH 25000 
28127 istcross kenshree ಬ್‌ 
$55188NU XAVIER RAI ನ Bengaluru F 4 4224.4 Fhalli tank mohialla near 
58 |” oes | SUATHAK Me school mariyannapalya | Bytarayanapurs | Es Female | Tailoring ನಪ pelos 25000 
bangalore 
S8SISBND 408,15 Telecom Layout, 43091st Telecom 
59 | oo7ses | FATHIMAC | CHRISTYRA | Aswath Nagar, Thanisandra | Bytarayanapura Female Tailoring Christy-Raj Layout,Aswath Nagar, 25000 


Main Road, Bangalore- 


Thanisandra Main Road, 


SSSLEBNU # 1503RD CROSS JAKKUR Beneaturu # 232/0 STH CROSS JAKKUR 
60 LISSI. J PETER LAYOUT BANGALORE Bytarayanapura ‘eng! Christian | Female SHALINIFRANCIS | LAYOUT BANGALORE NORTH 25000 
008863 Urban 
H4 NORTH 560064 
No 11, Grace Cottage 5th 
SSS18BNU R LOUIS NO 141/1, BAGALURU, Bengaturu ಇ _ PR 
61 001824 FS FERNANDIS FERNANDES | BANGALORE KARNATAKA Bytarayanapura Urban Christian Male Tailoring IRUDAYA MARY Cross, Pilappa Layout, 25000 
chellikere Kalyananagar, 
# 232/0 5TH CROSS JAKKUR. #1503RO'CROSSJAKKUR 
$SS18BNU. Bengaluru ಫಿ 
62 008871. SHALINI FRANCIS } FRACISPA LAYOUT BANGALORE Bytarayanapura Urban Christian | Female Others Ussi LAYOUT BANGALORE 25000 
BANGALORE NORTH BANGALORE NORTH 560064 
f Total 1550000 


Constituency 


Branch 
Bank Name 9 Fin Year Benf Name 
Name. 


Taxi & Goods Vehicle Scheme 


Byatranpura Assembly Constituency 


Father/Husband 
Name 


LAL g > 


Address Age 


| ರಂರರೆ 7 ™ p 
Byatranpura | Corporation Bank 'oddbaiap 2017-18 Mohammed Riyaz lohammed No. 66, 2nd Cross, Ramchandrapura, 
ur Ahmed brahim Vidyaranyapura, Bangalore 
Coffee 
H h'Ci 
Byatranpura S81 Board | 2017-18| Sulaiman AliKhan | Ahmed Ali Khan 23/2, Hebbal Kempapura, 4thCross, | 3 
Colony Gopalan Layout 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖೆ: ಕಸಂವಾ 1 ಕವಿಸ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಪನ ಸಚಿವಾಲಯ, | 


ಕಾಸಸೌಧ, 
R  ಚೆಂಗಳೂರು, ಭಾ 3-8-2020 


ಇಂದು A 
ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಲಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ... 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥತಿ ಇಲಾಖೆ, 

EY ೬ ಗಳಗ್ಣಿ 


R luc $ Ph 0 ಯಲ 


ಇವರಿಗೆ:- 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ / ಪಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ರ್‌ ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ / ವಿಧಾನಹರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಕರಾದ 
"ಶ್ರೀಯುತ ಸನಿಲಗಿ ಮಡಜೇತ $ನಾನಂಜ ಬವರ 
ಚುಕ್ಕ-ಗಂಕಂತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 170 ಕೈ ಉತ್ತರ. 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಉತ್ತರದ/00 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 


gy 
pa 
@ 
[e] 
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£ 
he 
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ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ಸ್‌ “(ಫಿ:ಎಸ್‌:ಮಾಲತಿ)' 
ರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ : 170 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು: ---- : ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾಸಂದ್‌ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: : 04-03-2020. 


ಕ್ರ.ಸಂ 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಈಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಹೌದು, 
ಅಮಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೀರ ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ 

ಸೃತಂತ್ರಕ್ಕೆ  ಹೋರಾಡಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ 

ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆಯೇ 


ಆ) 


ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಮಟೂರು e ಹೌದು, 
ಬಾಳಪ್ಪ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು 

ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿದೆಯೇ 


| 


ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲು | ಕಿತ್ಲರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಮಟೂರು 
ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ | ಭ್ರಾಳಷ್ಟನವರ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ 


ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 
ಮನವಿಯನ್ನು 'ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಿರುವುದ ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ 


ಮನವಿಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತವೆ. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಈ | 
ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು 'ರೂ.5.00ಲಕ್ಷ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಅನುದಾಸವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುವುದೇ? 


ಕಡತ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂವಾ ೦4 ಕವಿಸ 2020 
2 
(ಪಿ.ಟಿ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು, ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಳ್‌ 
Yo 
p 7 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: DSSP-LA-LC-2/2020 § ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:03-03-2020. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, U\ 

ಬೆಂಗಳೂರು. 3 Yo 
ಗೆ ou 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು) 
ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 213 ಕೈ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು 


ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ 
ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿಸ/5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರಸಂ. 213/2020, ದಿನಾಂಕ 
24.02.2020. 


kkk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯುಟಿ 
(ಮಂಗಳೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 213ಕ್ಕೆ ಕೋರಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ 100 
ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಕ್‌ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ 
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಿಧಾಸಸಬೆ 


ಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 5 23 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು. ಟಿ. [ಮಂಗಳೂರು] 
ವಿಷಯ : ಮಾಸಾಶನ ನೀಡುವುದು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ x 43/200 
'ಉತ್ತರಿಸುವೆ`ಸೆಚಿವರು 7 ತಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
ಪ್ರಿ ಉತ್ತರ 
ಅ | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ಹಾಗೂ ಔಕಲ `ಪೌತನರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1184460 


ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಷ್ಟು ; 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳು, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2790178 
ಘಲಾನುಭವಿಗಳು. ಹಾಗೂ ಅಂಗವಿಕಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ: 940065 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾಸಾಶನ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 


ಇವರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಣ್ಣಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು; 


ಮಾಷ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಬ್ಞಾಪ್ಯ 
ವೇಶನದಡಿ 6) ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿನೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 
600 ಹಾಡೂ 65 ವರ್ಷ 'ಮೇಲ್ಲಟ್ಟಿವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ. 1000 
ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 65 ಪರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ 
ನಾಗರೀಕರಿಗೆ: ಮಾಸಿಕ ಠೂ. 1000 ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಅಂಗವಿಕಲ ವೇತನದಡಿ ಶೇ. "40 ಕೈಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂಗವಿಕಲತೆ 
ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ರೂ.600 ಹಾಗೂ ಶೇ. 75 ಮೋಲ್ಬಟ್ಟಿ ಅಂಗವಿಕಲತೆ 
ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ರೂ. 1400 ಮಾಸಿಕ' ವೇತನವನ್ನು. ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಸಂದ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ 
ವೇತನದಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಈ ನಿಕಲಚೇತನರು ಯಾಗೂ ಹಿರಿಯ 'ನಾಗರೇಕರಗೆ ಕಾಲ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು 'ಮಾಶಾಸನವನ್ನು 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ; 


ಅರ್ಹ ಘಲಾಸಾವಣಾಗ ಪತ ತಾನು ವ್ಯಾಣ್‌ ಜಾತೆ 
ಹಾಗೂ ಇ-ಮನಿಯಾರ್ಡರ್‌ ಮೂಲಕ ನಿಗಧಿತ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು 
ವಿತರಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಇದದ ನಡ ಪನಸನ್ಸ ನ ನವ್ಯವನ್ನ ಪಾ ನ್ನಡ ಇನ್ಸಯಳ್ಳ ಪಾ 
ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ |ಪಜೆಯುತ್ತಿರುವವರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ; [ಣ್ಷೇತ್ರವಾರು ಕಮ 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು] ಖು ಸಂಖ್ಯೆ ಯೋಜನೆ ಫಳಾನುಭಭಿಗಳು 
WE [ri 
7 [ಸುಧ್ಯಾ ಸರ್ನಾ ನಡನ [VE 
7 ನನನ ಪಾ [or 


ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣಬಾಗಿ ಸಂಬಂಭಪಟ್ಟಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಲ್ಲು ತಯಾರಿಸಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ" ಅಂಜಿ / ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಥವಾ ಇ-ಮನಿಯಾರ್ಡರ್‌ 
ಮೂಲಕೆ ಪಿಂಚಣಿ ವಿತರಣೆಗೆ" ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಅರ್ಹ 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. ೫81 ಕೋಟಿ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಜನವರಿ 2020ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ 


: ಡಿಎಸ್‌ಎಸ್‌ಪಿ -೧ಲ್‌ವಿ-ನಿಆ32/2020 


pe 


pp 


ಕ, 
ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 


ದಾವಾ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ; 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ (ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ) 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 
3ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22372738, ಈ-ಮೇಲ್‌ : 


arnregs@gmail.com 


ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 38(105) ಉಖಾಯೋ 2019 ದಿನಾಂಕ: 02-03-2020 


ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು A 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು) 
ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 214 ಕೈ ಉತ್ತರ 
ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


koko 


ಮಾನ್ಯ ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 214 ರ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಬೆ 


ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಮನ್ವಯ), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 
(ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 214 ರ ಉತ್ತರದ 5 ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಪ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುಶಿಲ್ಲದ ಪ್ರ್ನೆ ಸುಖ 


ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯುಟಿ (ಮಂಗಳೂರು) 


214 


04-03-2020 


3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ತೆ ಉತ್ತರ 
pA ವ್ರಕ್ನಿ ತ್ತ 
3 ವರ್ಷಗನ್ನ ವ್ಯದ ನಿನಿಧೆ ಈದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನರೇಗಾ "ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚೆರಣೆ 


ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಣಾ ಯೋಜನೆಯ 


ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ  ಅನುಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 

ಯಾವುವು; ಆಧ್ಯತೆಯಸುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮಿಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಆ)|ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ | ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸಕೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ: ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ 
ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ 


ಎಷ್ಟು 


ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ' ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಹ ಅನುದಾನದ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಭ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಇ) 


ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾದ ಅನುಬಾನ ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ 
ಖರ್ಚಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ 
ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ತಮಗಳ ಅನುಪಷ್ಠಾನಗಳ 
ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ "ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ: 


'ಮಹಾತ್ನಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 3. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚು ಮಾಡಿಲಾದ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾಗದೇ 
ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ 
ನೀಡಿದೆ: 


ಮರಾತ್ನಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೆರಿಣಾಮಕಾರಿ 


ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 
೪ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ 


“ರೋಜ್‌ಗಾರ್‌ ದಿವಸ್‌' ಆಯೋಜಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಿವು 
ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

೪ಎ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಜ್‌ಗಾರ್‌ ವಾಹಿನಿ ಮನೆ - 
ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ, ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳು, ಕೈಚೇಟಿ ಮುದ್ರಣಗಳು, 
ಪ್ರಕಟಣೆ ಮುದ್ರಣಗಳು, ಕರ ಪತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

೪ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ "ಬಗ್ಗೆ 
ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಎ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ. ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ, 2ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌, ಗಾಂಧಿ 
ಜಯಂತಿಯಂದು: ಸಹರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 


| ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡುಲಾಗುತಿದೆ. 


೪ ನರೇಗಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ 
ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ 
ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

೨:ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ: ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 100 
ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಬರ/ಪ್ರವಾಹೆ 
ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕುಮುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 
ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ದಿನಗಳ 
ಪೀಡಿತ 
ದಿನಗಳ 
ಪಡೆದು 


ಈ) ದಕ್ಷಾ `ಕನ್ನಡ `ಚನ್ಸಯನ್ನ `ಸಕಾಣಾ 
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಧಿಷಗೂಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ. 
ಇನ್ನೂ ವೇತನ ಪಾವಶಕಿಸದೇ ಇರುವುದು. 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಡೆಯೆಲ 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ನಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ:  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ 
ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ/ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಜನವರಿ-2020ರವರದಗೆ. 
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನಗೂಲಿ 
ನೌಕರರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. 


ಉ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು 
ಸ್ಥಂದಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, .ದಿನಗೂಲಿ 
ನೌಕರರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 38(105) ಉಖಾಯೋ 2019 


ಸ ಅನಮುಬಂಧ-1 
Me x y ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಬ್ಯ: 214 


[a 'ಮಹಾತ್ಕ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ 
ಕಮು 
ಸಂಖ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪುಧಾನ ಪ್ರವರ್ಗ 
್ಯಃ 


--ವೈಯಕಕ ಇಮಿನಿನ್ಲಿ ಎದುಣ್ಯವಿ ಮಣ್ಣಿನ ತನ್ನನೆ ನಿಮಾವಾ 


'ಪೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು/ಕೃಹಿ/ ಫೆಬಲ್‌ ಕಟ್ಟಿಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು/ಕ್ಯಹಿ/ ಕಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


[ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


ನೈಯಕ ಬಮೀನನಲ್ಲಿ ಕ್ರಷಿಕ್ಯತ ಮತ್ಚಿನ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಫಿ 

3 

4 

5 ನೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಫಘೆಬಲ್‌' ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
6. 

7 

8 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಫೆಬಲ್‌ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 
9 


ಸಮ ಇಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಕೃತ ಇಲ್ಲಿನ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


10 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು/ಕೃಪಿ/ ಮಣ್ಣಿನ ಕಟ್ಟಿಣೆನಿರ್ಮಾಣ 


1 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು/ಕೃಪಿ/ ಫೆಬಲ್‌ ಕಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


12 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು/ಕೃಷಿ/ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಣೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 


13 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


14 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬಲ್‌ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


15 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


16 'ಸಮುದಾಯಕ್ಕ್‌ಗ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಮಣ್ಣಿನ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


17 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ 'ಇಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಣಿಕೃತ ಫೆಬಲ್‌ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


1 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಮಾನನಲ್ಲಿ ಶ್ರಣಿಕೃತ ಕಳ್ಗಿನ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ 


ssn 


19 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
20 |ನಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಠರಣಾ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
2 'ಸಮುದಾಯಕ್ಕ್‌ನಿ ಕಿರು ಕಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

22 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪ-ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


23 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಷಖಕ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂ/ F 


24 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಠರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ 


25 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರು ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ 


26 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಹು-ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ 


27 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್‌ 


28, [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ನವೀಕರಣ 


29 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿತರಣಾ: ಕಾಲುವೆ ನಬೀಕರಣ 


30. ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ನವೀಕರಣ 


3 [ಸಮುದಾಯಣ್ಥ್‌ಗಿ ಉಪ-ಕಿರು ಕಾಲುವೆ ನವೀಕರಣ 


32 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಲ್ಪಪಾಸ್ಟರ್‌ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ನಿರ್ಮಾಣ 


33 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಭೂಮಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ/ಆಕಾರ ಮಾಡುವುದು 


34 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ "ಎತ್ತರ ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


35 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಳಿಜಾರು ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


36 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಪಲು (Water Logged) 'ಭೂಮಿಯ ಸುಧಾರಣೆ 


37 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಪಲು (War ೦8d): ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ 


38 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುರಚಲುಗಿಡಗಳಿಂದ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ 


39 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ. ನಿರ್ಮಾಣ 


40 [ಸಮುದಾಯಸಕ್ಕ್‌ಗಿ. ಬೌಲ್ಲರ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


47 ಮಾವಯ್ಸಾನಿ ಕಲ್ಲು ಕನ್ನಣಿಕಿಗಿಸಿ ಡೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


42 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗೇಬಿಯನ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ 


4 ಸಮುದಾಯದ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


MEH 
1 


ಸಮುದಾಯದ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿಯ ಪ್ಯಾರಾಪೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ ಫಾರಂ ರಿಪೇರಿ. 


a) % 
4 


|ನಂಘಗಳಿೆ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ತೆರೆದ ಬಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲುವೆಗುಂಟಿ ತೋಪಬಿಗಾರಿಕಾ ಮರಗಳ ನೆಡುವುದು 


'ಸಮುದಾಯಕ್ಷಾಗಿ ಗಡಿರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ತೋಟಿಗಾರಿಕೆ ಮರಗಳ ನೆಡುವುದು 
[i ಈ 


[ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ “ಕರಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತೋಟಿಗಾರಿಕಾ: ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು 


ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಡಿರಾನಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು 


[ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ 'ಕಾಲುವೆಗುಂಟಿ ಅರಣ್ಯ ಮರ ನೆಡುವುದು 


ಸಮುಬಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗಡಿರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಸಿ ನೆಡುವುದು: 


ಸಮುದಾಯ ರಸ್ತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಸಿಗಳ ನೆಡುತೋಮ 


ಕರಾವಳಿ ಸಾಲಿನದ್ದಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯ ಸಸಿಗಳ ನೆಡುಳೋಮ 


ಸಮುದಾಯದ ಗಡಿರೇಖೆಯನದ್ದಕ್ಕೂ ಪೌರ್‌ ಚಿಲ್‌ ಮರಗಳ ನೆಡುತೋಮ 


ಸಮುಬಕಯದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಶೆಲ್ಪರ್‌ ಬೆಲ್ಫ್‌ ಮರಗಳ ನೆಡುತೋಮಯ 


[ಕರಾವಳಿ ಸಾಲಿನದ್ದಕ್ಕೂ ಶೆಲ್ಪರ್‌: ಬೆಲ್ಫ್‌ ಮರಗಳ ನೆಡುತೋಪು 


i 


ಸಮುದಾಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಿಡದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ' ತೋಟಿಗಾರಿಕಾ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ 


ರವಳಿ ಒಳೊಂಡ ನಮದಾಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಜೇಷನ್‌ 


[ಬಯಲು "ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ 


al 


ಅನುಪಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ 


ತಮುದಾಯದ ಸರ್ಕಾರಿ "ಕಟ್ಟಡದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ: ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ. ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ 


|ನಮುದಾಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ 


[ಬಯಲು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ 
ಅನುಪಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಮರಗಳ ಬಾನ್‌ ಪ್ಲಾಜೀಷನ್‌ 


ಕರಾವಳಿ: ಒಳಗೊಂಡ ಸಮುದಾಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ 
scans sash anna Jia a stir EERE NE 
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[ಸಮುದಾಯದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಮುದಾಯದ ಗ್ರಾಮಪಂಜಾಯತ್‌/ಪಂಚಾಯತ್‌ ಭವನ ಕನೃಡ ದುಡ್‌ ಮತ್ತ ನಿರ್ವಹನ 


[ಸಮುದಾಯದ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣ ಗೋದಾಮು ಕಟ್ಟಿಡ'ಮರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಮುದಾಯದ ಭಾರತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


'ಸ್ಥನಯಾಯ ಸಂಘ/ಒಕ್ಕೊಟಿಗಳ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಫೆಬಲ್‌: ದ್ರೇಡೆಡ್‌ ಬದು ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಗ್ರೇಡೆಡ್‌ ಬದು ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಮುದಾಯದ ಖೋಷಕ ಕಾಲುವೆ 'ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಸಮುದಾಯದ ವಿತರಣಾ" ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಮುದಾಯದ ಕಿರು ಕಾಲುಪೆ `ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಸಮುದಾಯದ ಉಪ-ಕಿರು: ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಸಮುದಾಯದ ವಾನರ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ ಕಾಲುವೆ ದುರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


[ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ/ತಿರುವು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರವಾಹ/ತಿರುವು ಕಾಲುವೆಯ ನವೀಕರಣ 


ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರವಾಹ।/ತಿರುವು ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


180 


ಸಮುದಾಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಚೆನ್‌ ಡ್ಯಾಂ ದುಠಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನರ್ವಹಸ 


11 


ಸಮುಭಾಯದ ಬೌಲ್ಲರ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ: ಮರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


te 


ಶಮ ನ 

p ಗ. | ಕಾಮಗಾರಿ TD ಪುಧಾನ ಪ್ರವರ್ಗ 
1 ೮ ಖುದಾಯದ ಮ್ಯಾಸನರಿಗಿಸಿ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
[ಸಮುದಾಯದ ಗೇವಿಯನ್‌ ಚೆಕ್‌ ಡ್ಯಾಂ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಣೆ 
184 [ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿವರ್ಕಾಣ 
15. [ವೈಯತಿಕ ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ರಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
186, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಢಾಪ್‌' ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
187 [ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಣಗುಎಲೆ' ಎರೆಗೊಬ್ಬರೆ ತೊಟ್ಟಿ ರಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
18 ಸಮುದಾಯದ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಬ್ಬಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
189 [ಸಮುದಾಯದ 'ನಢಾಪ್‌ 'ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
190 ಸಮುದಾಯದ. ಒಣಗುಎಲೆ "ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ರಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


191 


[ಸಮುದಾಯದ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


192 


[ಸಮುದಾಯದ ಎರೆ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ: 


193 


ಸಮಾವಾಯದ ನಢಾಪ್‌ ಗೂಭ್ಬರ ತೊಬ್ಬ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


194 


ಸಮುದಾಯದ ಒಣಗುಎಲೆ' ಎರೆಗೊಬ್ಬರ ತೊಟ್ಟಿ ಡುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


195 


ಇಮುವಾಯದ ಎಕ ಗೊಬ್ಬರ ತೊಬ್ಪಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


196 


ಸ್ಥಶಾನ/ಬಬರ್‌ಸ್ತಾನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


197 


ಸಖನ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


198 


201 
202 
203 


ಮಾದಾಯಳ್ಯಾನಿ ಕನರ್ಟ್‌ಗ್ರಾಸ್‌ ಡ್ರೈನ್ಸ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


75 ಮುದಾಯಕಾಗಿ ತಲ್ಪರ್ರ್‌ಗರ ಡ್ರೈನ್ಸ್‌ಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
70 [ನಾ ಸನಾದಿ ಸಮುದಾಯದ ಸ್ಥಾರ್ಮ್‌ ವಾಬಿರ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುವು ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಸಮುದಾಯದ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ಡುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಕಲಾಖಳಿ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮುವಾಖ್ಯಾನ ತರದ/ವನದು ನಿಮ ತರೆದ/ಆವರಿತ/ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಧವಾವಾಯ್ಸಾನ ತವಗಬಾದು ನೀರು ತರಿದ/ಅವರಿತ/ಟೌಡಮಾರುತೆ ನೀರನ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಸಮುವಾಯದ ಮೀನು ಒಣಗು ಕಟ್ಟಿ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಶಣೆ 


p 
[ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುವು ಚಂಡಮಾರುತ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ. ‘p 
D 


ವಾವಾಯದ ಸಾ ಸಪೈಡ ಅವರಣದನ್ನ ಜೈವಿಕ ವಿಠೇವಾರಿ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂದೇವನ್‌ 


ವಾದಾಯದ ಪ್ರಷಪದನ್ನ ಜೈನಿಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮರೆಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬ್ಞಾಂಟೀಸನ್‌ 


ನವಾವಾಯದ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೈನಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮರಗಳ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್‌ 


ನವಾವಾಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಲ್ದಿ ಪುಣ್ಸ್‌ ಮುರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಮುದಾಯದ ಕನ್ಸನ ಸುಳ್ಳಿ ಫಗ್ಸ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮಾವಾಯದ ಇರು ಇಂಗು ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಮುದಾಯದ ಮೀನು ಹೊಂಡ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನದಾಯದ ಇಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಮುಬಾಯದ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಾದಾಯದ ಸವಗೂಳಿಸುವ ಕರ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಸಮುದಾಯದ ಡಾಂಬರ್‌. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನನಾದಾಯದ ಗ್ರಾಪಲ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಮುದಾಯದ ಇಂಬಿರ್‌ ಲಾಕಿಂಗ್‌ ಸೀಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌/ ಟೈಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಮುದಾಯದ. ಡಬ್ಬ್ಯೂಬಿಎಮ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಮುದಾಯದ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೋರಂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಮುದಾಯದ ಖಾರಂಜಾ(ಐಟ್ಟಿಗೆ/ಕಲ್ಲು) 'ರಕ್ತೆ ನಿಮಾಣ 


ಮುದಾಯದ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಮುವಾಯದ ಹೊಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನನ ಕಾಮಗಾರಿ 4) ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರವರ್ಗ 

227 [ಸಮುದಾಯದ ಗ್ರಾಪೆರ್‌ ರಸ್ತ ದಮನ್‌ ವ್ರ ನರ್ವಾವಸ Te ' 

228 ಸಮುದಾಯದ :ಇಂಟಿರ್‌' ಲಾಕಿಂಗ್‌ ಸೀಮೆಂಟ್‌: ಬ್ಲಾಕ್‌/ ಬೈಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ p 

229 |ಸಮುಬಾಯದ:ಡಬ್ಬ್ಯೂಬಿಎಮ್‌ "ರಸ್ತೆ: ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ D 

20 [ಸಮುದಾಯದ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೋರಂ ರಸ್ತೆ ದೆರ್ತಿ ಮತ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ D. 

23. [ಸಮುದಾಯದ ಖಾರಂಜಾ(ಎಟ್ವಿಗೆ/ಲ್ಲು ರಸ್ತ ದರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ D 

22 '|ನಮುದಾಯದ ಸಿಮೆಂದ್‌ ರಕ್ಷೆ ದುರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್‌ಹಸ D 

23 [ಸಮುದಾಯದ ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್‌ ದುರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹ D 

24 |ನಮುದಾಯದ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್‌ ದುರ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ D 

235 [ಸಮುದಾಯದ ಹಂದಿಶೆಡ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹನ D 

236 [ಸಮುದಾಯದ ಕೋಳಿ ಶೆಡ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ p 

237 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಕೇಜ್‌ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ Dp 

28 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೋಕ್‌ ಪದ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ] p 

29 ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೊಜ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ p 

240 [ಸಮುದಾಯದ ನೈರ್‌ ಕ್ರೀನ್‌(ನೇಬಿಯನ್‌ಗನ್ನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ D 

24 [ನಮಖದಾಯದ ಕಲ್ಲಿನ ಸರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ D 

242 |ಸಮುಬಾಯದ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಟರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ D | 

243 [ಸಮುದಾಯದ ವೈರ್‌ ಕ್ಷೀಟ್‌(ೇಪಿಯನ್‌)ಸ್ಟರ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ D 

244 [ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಲಿನ ಸರ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ TD | 
ದ 'ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಟರ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ D 

246 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಐಕ ಶೌಚಾಲಯ ಘಭಕ ನಿರ್ಮಾಣ D 

7  |ಸಮುದಾಯದ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಶೌಚಾಲಯ ಘಟಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ D. 

248: [ಸಮುದಾಯದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಬಹು. ಶೌಟಾಲಯ ಘಟಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ D 

245 ಸಮುದಾಯದ ಆಡೋಲಾ ಬೆಣಾಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ದುಕ್ತ್‌ ಮುಪ್ಪು ನಿರ್ವಹಣೆ Dp | 

250 [ಸಮುದಾಯದ ಧ್ರವ ಚೈನಿಕಗೊಬ್ಬರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮಶ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ D 

251 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿ 'ಭಡ್ರಗೊಳಿಸುವಿಕ p 

253 [ಸಮುದಾಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ/ಪಳ್ಳಿ ಸಂತೆ ದರಿ ಮತ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ p 

34 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಡವಾರುತ ಅಕ್ರನ ಕಡ್‌ ಸಮ್ಮಾಣ SN 

255: [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಅಶ್ರಯ ಸೆಡ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನರ್ವಜಣ D 

256 ಸಮುದಾಯದ ಆಟಿದ' ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ D: 

251 [ಸಮುದಾಯದ ಆಭಿದ ಮೈದಾನ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ p 

258 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಣ p 

259 [ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣ. ಗೋಡೆ: ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ p 

250. ಸಮುಬಂಯದಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮದ್ರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಟ್ಟಿಡ ನಿರ್ಮಾಣ p 


ಅಮಬಂಧ-2 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ :ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಫ್ರಲ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 214 


ಸೆಳೆದ: 3 ವರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


(9 


FS S067 EET 208-15 
bd ಜಿ 
ಸಂ. 4 ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಒನ್ಬು 
1 [pnಲಕೋಟಿ 78742 | 852 | 8269 | mass | 704 |The | IIH | 
2 Jsoneed (rg) | 318523 | 35893 | 353926 | 9958 | 2 | 122716 | somo | 5662 | S6als 
3 [ಳೂರು (ನ) 43.17 aan | 45008 | 2555852 | 23984 | 2839536 | 3463 | 37965 | 3959 
4 [seed 214375 | 308708 | 3047083 | a8i2 | as | 8680 | 366272 | 351808 | 3518080 
5 [pee oo | 132993 | 5993 | 520397 | 582 | S29 |S | N46 | 1460 
kh 
6 [ed 600162 | 66685 | Goos47 | 4043 | suas | 592 | 61035 | 7337 | 7330 
7 ವಿಜಯಪುರ uoouss | 10328 | 124s | 7423s | sn | smn | |1| 10924 
$ [swounne | S250 | 727 | 7029 | 60s | 7ooss | 7087 | 6603 | 7366} T6S 
9 [gd 7086 | 86787 | 86787 | 67497. | 74997 | 749975 | 839680 | 93298 | 9097 
10 [ಮಗಳೂರು 730695 | sss | sss | 66s | 7443 | 7028 | 76028 | 79559 | 795587 
E 
Is 
wu [secre 1728180 | 192020 | 1920200 23272 | 232724 | 2229322. | 247702 | 2477024 
ತ್ರ 
2 [ogee egg 4852 | 53539 53699 | 536087 | 480905 | 53434 | 534339 
3 [wಾವಂಗೆರೆ 1822 | 157579 | 15757 | 9990s | 1333235 | 1333228 | 1663565 | i848 | 1848405 
OS | 
14 ord 75714 | amas | sas0 | 404 | 54783 | 547832 | 5464 | 60405 |} 604045 
cfc EES ES 
15 Joan 98810 | 109045 | tosoass | 80917 | 899 | 89008 | 899816 | 99980 | 999756 
16. lene 542209 | 9357 | 935788 | 1202286 | 133587 | 13567 | soos | 88986 | 88857 
17 [eos 1572798 | ass | 147553 | 629 | 680s | 68 1832290 | 203588 | 2095878 
ara sn) 
18 Jeied 1228847 | 136539 | 1365386 | 14825 | 156869 | 1568594 | UI7S783 | 130643 | 1306426 
pe ka | 
19 lesan 997 | 199 | ion | tse | aso | 124297 | 15392 | 17266 | Iss 
ನಾ | 
20 [eed 9783710 | 108708 | 1087078 | 728762 | 80974 | 809736. | 1286293 | 14292 | W294 
2 [gs 0786 | 106754 | 067540 | 828586 | 92065 | 9206S! | 125288 | 14810 | HOSE 
2 [ಮಂಡ್ಯ $19467 | omi9 | ome | 876092 | 97344 | 9743 | 8732 | 9859 | 9685S 
23: [ನೂರು 946834 | 105204 | 1052038 { 835042 | 92782 | 9282 | 943534 | 104837 | 104837 
24 [ರಾಯಚೂರು 1798046 | 199753 | 1997829 | 1480955 | 164551 | 1645506 | 2654365 | 294929 | 2949294 
25 [ಾಮನಗರ neon | 3a7s0 | 2aos | 20085 | 255 | 2125 | SSM | 172042 | TAB 
2 [ನಮೊ dost | inser | Gis6iz | 836728 | 948 | 91475 | 888089 | 9676 | 986765 
27 [ಫುಮಕೂರು 162532 | 80170 | 18002 | 107279 | U5 | N53 | 89784 | 210420 | 204204 
3 [ws 927 | aes | esas | aes | 19830 | 18295 | 82 | H6AT | oan 
29 [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 567429 | 6304 | 60am | 383400 | NS | ANS | 48740 | 48740 | 878 
30 [ದಗ 57932 | cats | 6an7 | aga8a0 | S387 | 5875S | 52 | 6583 | 65865 
ಒಟ್ಟು 29602742 | 3289194 | 32891936 | 26314882 | 2923876 | 29238758 | 32315460 | 3590573 | 35905733 


ಪೆರಾ:-2016-17 ರಿಂದ 2018-19ರ ವರೆಣೆ ಆಡಿಟ್‌ ವರೆದಿಯಂತೆ- ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


c 
ಅನಮುಬಂಧ-3 
ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 214 


(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
¢ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು CEs 
ಸ ವರ್ಷ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ 

ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟು 
1 [2016-17 | 2960.27 32891 328918 | 296027 | 389 3289.18 0.00 
2 lal 2631.48 292.38 2923.86 2631.48 29238 2923.86 0.00 
3 1208-19] 323151 359.06 3590.57 3231.51 359.06 3590.57 0.00 
ಒಟ್ಟು 8823.26 980.35 9803.61 8823.26 980.35 9803.61 0.00 


ಷರಾ:-ಆಯಾ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅಂತಿಮ ಶಿಲ್ಲನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾ.ಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ., 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ" ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009. 8:080-22240508 23:22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@gmail.com 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ೩ನೈಇ 19 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. WU 


ಮಾನ್ಯರೆ. 


6 pr 2ರ 

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೌಜಲಗ ಮ ee: ಶಿವಾನಂದ್‌ 
(ಬೈಲಹೊಂಗಲ) ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:173ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ 
1 ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 


ಬಣ್ಣ" 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾ ದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಪ್ರತಿ: 


k; ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 


ಶ್ರೀ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ್‌ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ) 


PS 
04.03.2020 


[0 


ಪ್‌ 


ಚೆಳಗಾವಜಕ್ಸ್‌"ಚೈಲಷೌಂಗಅ 
ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಟೂರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ 
ಬಹುಗ್ರಾಮ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಸೈಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಬಂದಿಡೆ. 


ಆ) 


ಸದರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೊರ್ಣವಾಗ 
ನಿಂತಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ 


ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಚೌಕಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಡಯುವ 
ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2018-19 ಮತ್ತು 
2019-20ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ NRDWP & SDP ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 


ಅನುಕೂಲತೆ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದೇ? 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹಾಗೂ ಕುಡೆಯುವ ನೀರಿನ 

ನಿಜವಲ್ಲವೇ; ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಸ್‌ಘೋರ್ಸ್‌ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ 
ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ 
ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇ) | ವಶಾಷವಾಗಿ 'ಈಯೋಜನೌಶಕ್ತ್‌] ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ" ಬಹವ ಚ್‌ಮಾಢನರ ನರೇಮೂಳಕಾರ. 
ಬರುವ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮಲಪ್ರಭಾ | ಬೇವನಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್‌ ವಸಠಿ ಕೇಂದ್ರದ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್‌ ಪಸತಿ|ಗ್ರಾಮಗಳಾಗಿವೆ. 
ಕೇಂದ್ರದ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲವೇ; i 

ಈ) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು | ಮಾನ್ಯ "ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಗ್ರಾಮನ'ಹಡಯುವ'ನಾರ`ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
ಪುನಶ್ನೇತನಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ | ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಅಮಟೂರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 19 ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು | ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಢಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಮರು" ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. "ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯು 

4 ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 
ನೂನ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮರು. ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಪಡಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು 
ಅರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಿಂಧುತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ತೆಮಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 

ಉ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಈ' ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಿಂಧುತ್ತಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ 
ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 19 ಗ್ರಾನೀಸ5)20 


ಕ್ರೈಸ್‌: 
ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


p> 
k 


ಕರಾಣಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಪಂಮೀ ಇ-26 ಪಪಸೇ ೨೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಜಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಪ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಾಂಕ; ೦3.೦8.೭೦೭೦ 


ಇವಲಿಂದ 
ಪರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಉ 


ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, \ 

ಬೆಂದಳೂರು. (A 

ಇವಲಿದೆ :- [Ue 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ou 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪದಸ್ಯರಾದ 
ಪ್ರಿ. ಕೌಜಲಣ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ್‌ 
(ಬೈಲಹೊಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಪಂಖ್ಯೆ: 171 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಪುವ ಬದ್ದೆ. 
ಸೇ 
ಮೇವ ವಿಷಯಕಜ್ನ್‌ ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂಡೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ. ಕೌಜಲಗಿ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ ಶಿವಾನಂದ್‌ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ಸೆ ಪಂಖ್ಯೆ: 17! ಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರದ 1೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿದೆ ಲದತ್ವಿಲ 


ಕಳುಹಿಪಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


CA 
(ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಂ. ರ) 


ಪೀೀಠಾಧಿಕಾರಿ-2 
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 


(ಪ: ಜಾನ್‌ 
0೨೨ 
ಪ್ರತಿ: 


ಮಾನ್ಯ ಪಶುಪಂದೋಪನೆ ಹಾರೂ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಪಚಿವರು ಅಪ್ಪ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಕಾಪಸಪೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಶ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಅಸ್ಪತ್ರೆ: 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಪಭೆ 
ಹರ್ಷ ದುರುತ್ತೊದ ಪಶ್ನಪಂಜೆ ಗ ಸ್‌ 1] 
ಪದನ್ಯರ್‌ಹನರು (#] ಶ್ರ ಕಾಜಲ ಮಹಾಂತೇಶ್‌ಶವಾನೆಂದ್‌| 
| | | (ಬೈಲಹೊಂಗಲ) | 
'ತ್ಸ್ತರಹುವ ನನಾಂತ 3764 ರ8.2ರ5ರ ರಾ 
ನತ್ತರಪವ ನವರು ಪಪಸಾಗನಾಷನ ಹಾಗೂ ಹಜ್‌'ಮತ್ತು ಪಕ್ಸ್‌ 
1. f | ಪಜವರು ಮ +) 
——— ೫ ವ 
|ತ್ರೆಪಂ| ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ಸರಣಳು | 
[© ನಕರಾನ ಇನ್ಸ್‌ ಪೃವಹರನರ ಮತ] ಹಾಮ್‌ ಜಾ 


ಹಶುವೈದ್ಯರಿಲ್ಲದಿರುವುದು 
| ಪರ್ಕಾರದ ದಮನಸ್ಷೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 


ಈ ಈತ ತ್ಞೋತ್ರದ''ಪಾಆಂಬರುವ 


ಪಶುವೈದ್ಯರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಎಷ್ಟು; 
ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದುವುದೆ? 


ಸಪರನ ಪತ್ತ ಪಪವ್ಯಷ್ಯ ನಾವಾ ಸರಾನಯ| 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಕ್ಲೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ ಮಂಜೂರಾದ, | 
ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಖಾಅ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 


} 


ವಿವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 


ಸರಗ ನನಾ 
1/ಸಹಾಯಕ | 

| ನಿರ್ದೇಶಕರು | | 

ಕ ನನಷ್ಯ ರತ ಕತರ್‌ 
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾಲಿಗಳು | i | | 
8'ಪಶುವೈದ್ಯಾಥ ಕಾರಿದಳು 1208ರ | 
! | ಣು: | 16/12 0% \ | 
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ | 


ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲ ಖಾಅ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ; 
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈಬ್ಯಾಭಿಕಾಲಿ | 
ಮತ್ತು ಹಿಲಿಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಖಾಟ | 
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾರಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಥಿಪಾಶಿ | 
ಹುದ್ದೆಬುಂದ ಕಾಲಣಿತಿ ಪದೋನೃತಿ/ಮುಂಬಡ್ಲಿ | 
ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾದೂ | 
' ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಅ ಇರುವ 639 ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ | 
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ | 
| ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು! 
| ಜಾರಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 


| 
f 


[ 


ಇ) ಬೈಲಹೊರಣಲ ಹಾಲ್ಲೂತನ] ಬೈಲಹೊಂಗವ ತಾಲ್ಲೂತನ್‌” ಕೆಂದಾಮೊಯ; | 
} | ಹೆಂದಾನೂರು. ತುರಕರಶೀ೧ಿಹಳ್ಟ ಮತ್ತು | ತುರಕರಶಿೀೀಗಿಹಳ್ಳ ಮಡ್ತು ಫವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ | 
| ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ ಹರೇಬುದನೂರು | ಹಿರೆಬುದನೂರು ದ್ರಾಸುದಲ್ಲ ಹೊಸ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ" 
| j 
| | ದ್ರಾಮದಣ್ಲ ಹೊಸಪ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆ! ಸ್ಥಾಸಿಸುವ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸ್ವಂಶೃಹಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. | 
| ಅವಶ್ಯವಿರುವುದು ಪರ್ಕಾಾರದ ದಮನಕ್ಷೆ | 
| ಬಲಬಿದೆಯೇ? | 
F=1 ಹಾಗಿದ್ದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ ಪಪ ಪ್ರೆಕ್ಕುತ ರಾಜ್ಯದಣ್ಣ ಹೊನದಾಗ ಸಶುಟಕತ್ಸಾ; 
| ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಸಲು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೆೊಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಣಪುವ ಯೋಜನೆ | 

ಕೈದೊಳ್ಳಲಾದುವುದೇ? ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪಾಅನ ಆಯವ್ಯದಲ್ಲ ' 

| | 


ಹೊಪದಾಗ ಪಶು ಆಪ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಜಸು 
ಶಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಶೊಂಡಲ್ಲ ಅಧ್ಯಡೆಯ ಮೆರೆ: 
ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಪಂ: ಪಪಂಮಿಃ ಇ-೭6 ಪಪನೇ ೭2೦೭೦ 


ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಹಬ್‌ 


(ಪಭು. ಅಸವ್ಹಾಣ್‌) 


ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 15 ಎಯುಡಿ 2020 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿ :03-03-2020. 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, 


ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ. 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


p) 


pe 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು 100 ಉತ್ತರ 
ಕಾಫಿ (ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್‌) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ-ಮೇಲ್‌ ವಿಳಾಸ 


ಸಾಪ್ಟ್‌ 


ಜೆ 
ಬ 


ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 


dsab.kla.kar@nic.in 7 ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 278 ರ ಉತ್ತರವನ್ನು 


(ಮಹದೇವ) 
ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 4] 
ಚುಕ್ಕೆ: ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ---- ಸ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ c 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು § 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 
15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಶೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
28 
04-03-2020 

ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ 


ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು. 

ತ್ರಫಂ. ಷ್‌ ಉತ್ತರ 

ಅ) | ಗಾಮೀಣಾಭವೈದ್ಧಿ "ಮೆತ್ತ ಪಂಚಾಯತ್‌ `ರಾಜ್‌ ಇನಾಮ್‌ 201950 ಸರಿನಾ ಎನನ ಯೋಬ 
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ/ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 2019-20ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 14309.95 ಕೋಟೆ 
ಸಾಲಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ? ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-1ರಲ್ಲಿ 
(ಯೋಜನೆ /ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ಹಾಗೂ ಎರಡು | ರೂ.300.01 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಪೂರಕ 
ಅಯವ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ ರೂ.1505.84 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದು 
ನೀಡುವುದು) ಸಹ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು 

ಈ) | ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಾ” ಬಿಡಗಡೆ" ಆಡ ಮತ್ತ ಪ್ಠವಾಗಡನ್‌ ಕಲವು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ 650.35 


ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು 9 
(ಯೋಜನೆ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಉಳಿತಾಯನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೂ ಸಹ 


ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು  ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ 
ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 

31.01.2020ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ; 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 


ರೂ 1780.65 ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದು, ರೂ 11200.95 
ಕೋಟಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ವಿವರಗಳನ್ನು 


ಆರ್‌ಡಿಪಿಆರ್‌ 15 ಎಯುಡಿ 2020 


ಅಮಬಂಧೆ - 


೩೦1೨-೭೦ನೇ ಪಾಅನಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಹರಚಹೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅಮದಾನೆದೆ ಡಟ್ಟೆ: 


(ರೂ. ಲನ್ಷಣೆತಲ್ಲ) 


-2019-20- - 2018-20 2019-20 2019-20 
ಕ್ರೆಫಂ Particulars with Head of Account/ 
ಈ ಲಕ್ಕೆ ಶೀರ್ಪಿಕೆ/ನಾರ್ಯಕೆದು 
ಫ್‌ Budget Estimates! | Revised Estiniates!} Releasesf Expenditure 
ಬಟಿಟ್‌ ಪರಪ್ಥತ ಅಂವಾಖ | ಬಿರುಗಜೆಯಾಡ ಅನುವಾನ ಬೆ 
Ot 02 03 04 65 06 
1 [2215-01-197-2-01 f 
[Repairs & Carriages! 
ಕು ಪಂಖಾಯತಿಗಳಿಗೆ ನೆರ 564,00 561.001 395.90 58.96] 
2 12215-01-1082-02 
Mointainol Borewells/ ‘ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
4138.00] 4138.00 3079.13 1490.99] 
3 [2215-01-198-6-01 
ಚ್ಚ ಅಧಿಯಾನ 
Swachcha Bharath Abhiyan - TSC 74000:00| 74000:00| 21980.22 30690.21 
4 2215-01-102--16 
Grarmecabbivruddh Bhavana/ mse 2000.00] 600.00 0.00] 0.001 
5 2S 508 | 
Rural Wale Supply SDP / rez 
ವಾ ೨0000,೧0 47648.01 54603.48 
6 [4215-01-102-201 
[Capital expenses for Rural water supply. 
ರಾಷ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಂ ಬಂಡವಾಳ 189558.001 183058.00| 169308:00} 1277413] 
7 a5 0290002 | | | | 
Susana Chana yojuin H H j 7 1 
'ನಿವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಯೋಜನೆ 35731.00} 2000.00] 20000.00 
8 250-041050-02 
REP Programme Contre 
[ಜ:ಆರ್‌.ಇಡಿ. ಯೋಜನಾ ಕೇಂದ್ರ 1050.00 987.02 967.60 
10 [280503196604 
MONREGARSFUE pe ಉಡಿಗೆ ಖಾತಂಂಯೋದನೆ 
(ಎಂ.ಎನ್‌ ಅಡ್‌ ಯಯವ.) 181600.00} 428114.08 424572:00| 
11 _ [251500-101-0-09 
Karmataka Panchayat Raj Grants/éರಾಬತ ಪಂೀಕಾಯತಿ 
ತ್‌ 1888.00] 566.76 491.60 
12 2315 0-1010-1 
Flection.to-PRIsಿ.ಪಂ. ತಾ.ಪಂ. ಮುತ್ತು ಗಾಪಡಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾರ್ಪ 
ಗ 120.00 120.00 120.00} 
13 2515-00-101-0-24 
[RDPR Computerisation 
ಗಣಕೀಕರಣ ಇತರೆ 1575.00} al 248.15 
14 [2515-00-101-0-30 { 
Pradhan Maniri Gram Sadak Yojana - Road 
Maintenance/z: ತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಷರ್‌ ಯೊಜನೆ ರಸ್ತ 
ನಿರ್ನಪಡ 2500.00, 1270.00] 1250.00 6422.55 
15 SiS00-E-0SH AE g 
Rajiv Gaudhi Panchayats Sashalhikaran Abia 
RGPSAi’ 
[ರಾಜೀವ್‌ ಉುರಧಿ ಪಂಹಾಯತ್‌ ಸಶಕ್ಷಿಕರೂ ಅಭಿಯಾನ್‌ 0.001 3.00] 0.00 0:00} 
16 |2515-00-101-0-80 
(Karnataka Panchayal Strengibenibg Projcet (Gram 
% ಲಭ; 
56.00 56,00 0.00 0.001 
17 [2515-00-102075 
Shyu Prasad Mokiarjec Rurhan Mission 
250.00 250.001 378.901 378.90 
18 [2515-00-102-0-08 


2019-20 2019-20 2019-20 2019-20. 


so | - Particulars with Head of Account 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ /ಕಾರ್ಯನಮ 
7. ಔಟರೆಂt ಪತtimatas! Revised Estimates/! Releases! Expendituref 
ಪರಿಷ್ಟತ ಅಂದಾ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ ಪೆಚ್ಚ 
[yl ON NY) 05 06 
Mavogenicnt Support to Riral Devclognicn Progomme.& 
[Strowhntenine Disirict Plamius Process (SIRDY 1457.00 457.00 228.50] 228.50 
19 [251500-196-14 
Covstrction of ZP Office Building! 
ಜಲ್ರಾ ಪಂಣಾಯತ್‌ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | 4014.00| 4014:00| 2532,00 2532.00] 
20 [2515-00-196-1-22 | 4 
[Development Grants (2Pyeo್ನಗ್ಗಿ ಅಸುರಾವಗೇತು. ಬಲ 
'ಪಂಡಾಯಶ್‌ 17207:00| 17207.00| 10037.42 12905.25 
2% [2515-00-197-1-07 
Grants1o Tes 
ಧು 36189.00 36189.00| 2640.00 26400.00 
22 25500-197-1-22 
ತಾ.ಸಂ.ಗಆದೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನ 
Development grants - TP 0.00} 0.00 
23 (2515-00-300-0-19: 
[Vacant post provision 0.00 0.001 
24 [2515-00-800-0-20 
Additional Provisiow for salaries “5th pay commission 0.00 0.00} 
35 Toss oo tos-L-7 
[Grits to GPs’ 
ಗಮ ಖಂಪಾಯಿಗಗೆ ಆನುವಾನ 9೦299.00 62724.25 6772425 


[2515-00-198-1-41 


ಗಾರಿ ಬಂದ 'ರಾಂರು ಧನವನ್ನು ಸಯಾತ್‌ಗಳೆಗ 
[ನರಲುಸುವ' ಬಗ್ಗೆ 
27 NISSAMID-N-12 


ಡಾ ಮ ಪಂಚಾ ಅದವ 


Grunts toGrom Panchayats 


2815-00-195-6-11 
NIV ನಂ ಹಂತಾ ಅಪಗ ಶಿಫಾರಸ್‌ ಮೂಲ ಅನುದಾನ 
(Grunts to PRIs under XIV FC Recommendations (GP) 


CSE 


45223.00| 0.00 0.00] 


ಸಷ ಘ 


sig. 250413.12 250413:12 250413:12 
29 [2815%N0-19846-12 

XIV ನೊ ಹಣಕಾಸು ಟಯೊಂಗದ ತಿಫಾರಪ್ಪು- ಮೂಲ ಅನುದಾನ 
Grants to PRIS under XIV FC Recominendations {GP} 
Rasic rants. 


30 [251500-001-0-04 
ಅಮಸೂಟಡ ಜಾತಿ: "ಉಪ ಯೊಂಜನ್‌ ಮುತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟ 'ಕಾಯ್ದೆ 


2೦13ರಡಿ ಬಟಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ 


Unspent SCSP-TSP Amount as per the'SCSP-TSPAct 
03 


30651.00 0.00] 0.00| 


12.04 0.001 0.00} 


31 -00-800-0-07 
Establishment of Kamataka Rural Development dnd 


Panchayat ಾಭಿವ್ವದ್ಗಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ 


1000.00 1000.00| 0.00} 0.00; 


ತಿ2 4702-00-101-1-14 
Repairs snd Rejuvevation Tanks - RDPR féರೆಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 
[ಮತ್ತು ಪು: - ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 12005.00}| 3755.00 4003.25 1014.52| 


ERR TTA i 


Maintenance Grantsf 
ಅನುದಾನಗಳ ನಿರ್ವಪಣೆ 22873.00| 21873.00| 12436,50 4918.38 
34 3054-80-196-1-03 « 
[ಮುಖ್ಯುಮಂತ್ರಿ ಮಿಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯ್ಲಿ ಯೊಂಜನ್‌ 
CMGSY -SDP-300 27513.56 27513.56 8756.78 2325.51 


Particulars with Head of Account/ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ/ನಾರ್ಯಕ್ರಮ 


2019-20 2099-20 


2019-20 2019-20 


Budget Estimates! | Revised Estimates? 
ಬಜಿಟ್‌ 


Releasesi. 


Expenditurel 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುಜಾನ ವೆಚ್ಚ 


02 


ಪರಿಷತ ಅಂದಾ 
ಹ. 2 kas ss 04. 


05 06> 


[3054-80-197-1-01 


Aspbalting roads-in village linoits/ 


ರಸ್ತೆಗಳ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


1144.68 1144.68 


£8.30 68.30 


36 


[3054-04-337-1-12 


[ನಮ್ಯ ಗಾಮ ನಮ್ಯ ರಸ್ತೆ 
Nave Grama Nammarresthe 


35858.17| 24793.57| 


7379:00 9953.77 


Pradhan Mami Gram Sadak Yojana 7 Sಫನ ಮಂ 
[ಗ್ರಾಮಿ ರಸ್ತೆ. ಯೋಜನೆ 


16600.00| 93.00 


0.00 0.00 


37 


5054-03-337-0-74 


[Road Works in Runt Areas NABARD L 
ಪ್ರದೇರಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


5678.00; 4928.00} 


3279.45 


38 


5054-03-337-0-75 


4258.50 
T 


Namma Grama Numma Rasthe- Capital 


ರಸ್ತ - ಬರಿಡವಾಳ 


ನನ್ನು ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ 


8 293835.00| 


88167.00| 70427.80} 


39 


5054-04-337-0-07 


[Highvay road Sateey- works in rural areas {r 
ೈಪ್ರಬೇಶಗಳಲ್ಲಿನ' ರಾಜ್ಯಗರಾಪ್ಪ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಸಾರಕ್ಣು ಕಾಮಗಾರಿ 


40 


2810-60-196-6-01 


[Bio Gus Development) 
ಜೈಮಾನಿಲ ಜಭಿವೃದ್ಧಿ 


{nteraal 


Rural Develo 


Financial Advisos & Ez-officio 


ent A Pan. Rij Dent 


Deputy fos to Government, 


6] 


ಸಂಖ್ಯೆಲೋಇ E-34 ಇಎಪಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
a ವಿಕಾಸಸೌಧ, 3ನೇ ಮಹಡಿ 

ಡಾ:ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಘೋನ್‌ ನಂ. 2203 4862/5113/485 
ದಿನಾಂಕ : 03-03-2020 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಇಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, Y$ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಹಾಗೂ 

ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. A ತ (3 [ 20 
ಇವರಿಗೆ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:-ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ 
(ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ 280 ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಉಲ್ಲೇಖ:-ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಪ್ರಶಾವಿಸ:15ನೇವಿಸ:6ಅ:ಪ್ರಸಂ.280:2020, ದಿ: 18-02-2020. 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 6ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ, ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 280 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
du 
MT o2|507 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ (ಅಎಪಿ) (ಪ್ರ, 
ಬಾಹ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಯೋಜನೆಗಳು 
ವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂ ಹಾಗೂ ಒಜಸಾಇ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ನ ಸಚೆ 
15 ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ, 6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 280 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು py ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
(ವಿಧಾಸದೆಯ ಸದಸ್ಯರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 4 04-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 
RS ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ) 
ಕಸಂ ಪಕ್ನ [ ಉತ್ತರ 


EERSTE ಅಭವ್ಯನ್ಮ ನಗದ ನಹವಾವ್ರ 
ಅ) ಬೇರೊಂದು ದ್ಯಾಂ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಫ್ಯೀಟೋಪಯೋಗಿ. ಇಲಾಖೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ 
ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಅದನ್ನು 

ದೋಚಿರುವುದು ನಿಜವೇ (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ನಿಗಮ 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) ನಿಯಮಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

—— —— ಜಾ ್‌ 


ಈ ಈ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ 


ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು: 
RE 


ಇ) [ಸರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ 
ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು; 
ಈ) | ಉಳ"ಪಣವನ್ನು ನಂಪಡಯ 
ಏನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ; 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ 
ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗುವುದು? 


ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋಇ E-34 ಇಎಪಿ 2020 
eA 


ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಸೆಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ (ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 
3ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001. 
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22372738, ಈ-ಮೇಲ್‌ : karnrcgs@gmail.com 


ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ 38(104) ಉಖಾಯೋ 2019 ದಿನಾಂಕ: 02-03-2020 


ಇಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಇವರಿಗೆ: PY 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು W 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ W 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟಿರಾಯನಮರ) ರವರು 
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 279 ಕ್ಸ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


Hk 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚು್ಳೆ 


ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 279 ರ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 


ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 
ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಮನ್ವಯ), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 
(ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 279 ರ ಉತ್ತರದ 5 ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 
279 
04-03-2020 


(0 


[et 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


2018ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ 
ಮಹಾತ್ಸಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ 
ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಗಿರುವ 
ಪುಗತಿಯೆಷ್ಟು; (ತಿಂಗಳುವಾರು, ಮಾನಪದಿಸ 
ಸೃಜನೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ 
ಮೌಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 


2018ನೇ ಎಪ್ರಿಲ್‌ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 2,067 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಸೃಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, 
ರೂ. 7989.3 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳುವಾರು. 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಮುಬಂಭ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಆ) 


ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿಯಡಿ ಕೂಲಿ ಹಾಗೂ 
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯಾವ 
ದಿನಾಂಕವರೆಗೆ ಪಾಪತಿಸಲಾಗಿಡೆ; 


ಮರಾತ್ನಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 
17-02-2020 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮದ್ರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಿನಾಂಕ; 29-02- 
2020 ರವರೆಗೆ ಜನರೇಟ್‌ 'ಮಾಡಲಾದ ಎಫ್‌.ಟಿ.೭.(ಘಂಡ್‌ ಟ್ರಾನ್ಗಫರ್‌ 
ಆರ್ಡರ್‌) ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಇ) 


ಈ) 


| 


ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡದೆ ಸರ್ಕಾರ 'ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚ 


ಎಷ್ಟು 


ಮೆಯಾತ್ಯಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮದ್ರಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ. 
(ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ವರ್ಷ 


ಪಾವತಿಸಲು 
ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತ 


ಪಾವತಿಸಲು 
ಬಾಕಿ ಇರುವ 
ಸಾಮಗ್ರಿ ಮೊತ್ತ 


2018-19 


32.81 


119.17 


2019-20 


53.60 


549.81 


(ದ:02-03-2020 ರವರೆಗೆ) 


ಒಟ್ಟು 86.41 


668.98 


ಭಾರತ" ಸಂಸತ್ತು ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾನೂನಿನಡಿ 
ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಈ ಮೊತ್ತ 
ಪಾವತಿಸಬೇಕು, ಹಾಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಎಷ್ಟು 


ದಿನಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ; 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ, 2005ರ ಸೆಕ್ಷನ್‌ -3(3) 
ರನ್ವಯ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ: ಹಾಜರಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. 
ಇದರ ಉಧ್ಯತ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಳ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ, 2019-20ನೇ: ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 96.42 ರಷ್ಟು (ಸರಾಸರಿ 145 
ದಿಸಗಳು) ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 15 ಔನಗೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಉ) 


ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ | 
ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಪಾಪತಿ ಮಾಡಿರುವ 
ಒಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಮುಂಗಡ 
ಹೆಣವೆಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರು 
ಸಂದಾಯಬಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೆಷ್ಟು? 


ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸರೇಣಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 351332.095 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡ 
ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 
309720.10 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮರು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೂ. 4161200 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮರು ಸಂದಾಯ 
ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ"3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 38(104) - ಉಖಾಯೋ 2019 


ಅನುಬಂಧ-1 
ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೇ 279 
ಮಹಾತ್ಕಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿ 


[3 


ವಿವರಗಳು 
ಸೃಜಿಸಿದ ಮಾನವ SESE 
ಕ್ರಸಂ ತಿಂಗಳು ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ bi it. 
(ರೂ, ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
(ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
1 |oಷಿಲ್‌- 2018 3816 86.46 
2 |ಮೇ- 2018 48.20 156,93 
3 Jun 2018 621 73147 
4 Je 208 7685 30719 


5 |ಆಗಸ್ಟ್‌-2018 82.61 


316.18 


6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌: 2018 15.67 
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ -2018 
ನವೆಂಬರ್‌-2018 
ಡಿಸೆಂಬರ್‌-2018 
ಜನವರಿ-2019 


ಪೆಬ್ರವರಿ-2019 


ಏಪ್ರಿಲ್‌- 2019 


235.42 


375.82 


ಮೇ 2019 16020 9a | 
[ಜಾನ್‌ 2019 14292 430.57 
6 |e 2019 14217 408.44 
(ಆಗಸ್ಟ್‌-2019 9184 50544 
8 [ನಪ್ಪೆಂಬರ್‌-2019 7107 2375 
19 [etenರ್‌-2019 5536 532.86 
20 [ನವೆಂಬರ್‌ -2019 5897 14419 
21 |aಸೆಂಬರ್‌_2019 2 15445 
2 [ಜನವರಿ ೨020 7673 174.09 
23 [ಪೆಬ್ರವರಿ 2020 4616 35878 
ಒಟ್ಟು OE eT 


® 
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GUARANTES OF EMPLOYMENT IN RURAL AREAS 


3..(1) Save as otherwise provided, the_State Government shall, in such rural area in Guarantee of 
“the State as miay be notified by the Central Government; provide to every household whose™™ rural 
adult members volunteer to. do unskilled manual work not less than one hundred days of <mployment 
such work in a financial year in accordance with the Scheme made under this Act. to. houscholds. 


(2) Every person who has done the work given to him under the Scheme shall be 
entitled {0 receive wages at the wage rate for each day of work, 


\ (3) Save as otherwise provided inthis Act,. the disbursement of daily wages shall be 
made on a:weekly basis or in-any.cas¢ not later than a fortnight after the date on which 
such ‘work was done. 


(4) The Central Government or the State Government may, within the limits of its. 
economic capacity and development, make provisions for securing work to every adult pe 
member ofa household under a Scheme for any period beyond the period guaranteed under 
sub-section (1), as may be expedient, 
CHAPTER fll 


EMPLOYMENT GUARANTEE SCHEMES AND UNEMPLOYMENT ALLOWANCE 


4. (1) For the purposes of giying effect to the provisions of section 3, every State Employment 
Government shall, within six months from the date of commencement of this Act, by en 
notification, make a Scheme, for providing not less than one hundred days of guaranteed arpa] 
employment in a financial year to every household ‘in the rurai areas covered under the 
Scheme:and whose adult members, by application, volunteer todo unskilled manual work. 
subject to the conditions laid down by or under this Act and in the Scheme: 


Provided that until any such Scheme is notified by the State Government, the Annual 
Action Plan or Perspective Plan for the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY)} or 
the National Food for Work Programme (NFF WP) whichever is in force in the concemed® > 
area immediately before such notification shall be deemed to be the action plan for the 
Scheme for the purposes of this Act. 


(2) The State Government shall publish-a summary of the Scheme made by it in-at 
least two local newspapers, one of which.shall be in a vernacular language circulating in 
the area or-areas to which such Scheme shall apply. 


(3) The Scheme made under sub-section (1) shall provide for the. minimpm features 
specified in Schedule 1. 


5, (1) The State Government may, without prejudice to the conditions specified in Conditions 
Schedule Tl, specify in the Scheme the conditions for providing guaranteed employment for providing 


i; p guaranteed 
under this Act. employment: 
(2) The persons. employed under any Schemie made under this Act shall be-entitled 
to such facilities not less than the minimum facilities specified in Schediile 1. 
11 of 1948. 6. (1) Notwithstanding anything contained in the Minimum Wages Act, 1948, the Wage rate. 
Central Government may, by notification, specify the wage rate for the purposes of this 
Act: 


Provided that different rates of wages may be specified for different areas; 


Provided further that the wage: ate specified from time to time under any such 
notification, shall not be at a rate less than sixty rupees per day: 


(2) Until: such time as.a wage rate is fixed by the Central Government in respect of 

‘any area in a State, the minimum wage fixed. by the State Government under section 3 of 

{1 of 1948, the Minimum Wages Act, 1948 for agricultural labourers, shall be considered as the wage 
rate applicable to that area. 


ಅನುಬಂಧ3ಿ | " W) | 


ಮ 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ. ಮಾಡಿರುವ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ. 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| ಕ್ರಸಂ ವರ್ಷ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ 
1 2015-16 74999.99 
2 2016-17 142500.00 
3 2017-18 0 
4 2018-19 68895.505 
5 2019-20 64936.6 
ಒಟ್ಟು | 351332.095 
. ಮುರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೊತ್ತ | 30972010 
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ | 41612.00 


WP 


ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌. ಇಲಾಖೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀದು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ., 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ" ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009. ಔ:080-22240508 £:22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@gmail.com 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ೩ನೈಇ 28 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 p 93:03.2020 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. Ul S$ 
ಮಾನ್ಯರೆ, ok 3 |142D 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ಅವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:276ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ 
ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾ ದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರಶಿ: 
1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ರ್ರೀ 


ಕೃಷ್ಣ 'ಭೈರೇಗೌಡ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) 


276 


ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 

ಕಸಂ. ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
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ಅ) ಪ್ರ 'ಹ್‌ಗೂಸ್ಪಸ್ತ ಹಾಗೂ [ರಾಜ್ಯದ ಎ್ಲಾ`ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು "ಕುದ್ದ 
ಖಾತರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು | ನೀರನ್ನು ನದಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು 
ನೀಡಲು 'ರೂಪಿಸಿದ ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆ. | ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಗ್ರವಾದ ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; | 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯಾವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆದೆ. 
ಸಂಪುಟ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ | ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಮತ್ತು 
ಒಪ್ಟಿಗೆ ನೀಡದೆಯೇ? ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪೆಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ'|ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಪಾತದ್ದ್‌`ಯಾವ'] ರನ್‌ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಲಧಾರೆ `ಯೋಜನೆಯ 'ಮೊದಲ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಹಂತವಾಗಿ ರಾಯಚೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇ) ಹಾಲ ಕ ` ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಜಯಪಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಮಂಡ್ಕ `ಜಿಳ್ಲೆಗ್‌ "ಯೋಜನೆಗಳ 
ಪ್ರಗತಿಯೇನು ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 1B ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯ ನೆರವಿನ ಬಗ್ಗೆ 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೊಜನೆಗೆ ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ A॥ಔ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೋಜನಾ 
ವರದಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗ' ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ನೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಈ ಹ್ಯಾಗ್‌ ಸಪ ವತ್ತ ಪ್‌ಹಾಗ [ನಡಯುವ ನಾರನ್ನು ನದಗಫ ಅಥವಾ ನರಾತಯಗಳರದ| 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ 


ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ 
ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಲಿದೆ? 


ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಜಲಧಾರೆ 
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು 
ನಿರ್ಣಯಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನುಗುಣವಾಗಿ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು 


ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ವ 


ಸರಗ್ರಾಕುನೀಃನೈಇ28 ಗ್ರಾನೀಸ5)20 
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(ಕೆಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


 ಸಂಚಿಡಿ 25 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 ms ಘಾ | ಸರ್ಕಾರದ ಸ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
Wa, ದಿನಾಂಕ: 03-03-2020 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


u 
ಇವರಿಗೆ: Ku\93 2040 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, 


ಮಾನೆ, 
ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 235ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ೭ ಬಗ್ಗೆ, 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತೆಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ; ವಿಸಪ್ರಶಾಗಿ5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಚೆಗು.. ಚುರ. ಪಶ್ನೈ/01/2020. 
ದಿನಾಂಕ: :25/02/2020. 


kkk kok 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌ (ಬೇಲೂರು), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 23ಕ್ಕೆ 


ದಿನಾಂಕ:04.03.2020ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ" ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸ ಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-। ಶಾಖೆ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


0 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ  :235 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸೆಚೆವರು : ಉಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ.ದಿನಾಂಕ 403-2020 

ಸ ಪ್ರಕ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ) ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾನಿಗಮದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 
ಬೇಲೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಲೂರು ಘಟಕದಲ್ಲಿ 'ಒಟ್ಟು 42 ಪಾಹೆನಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
ನಿಗಮದ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ಸುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಷ್ಟು. (ಮಾಹಿತಿ: ನೀಡುವುದು): 

ಆ) ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿರುವ 
ಬೇಲೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ 
ನಿಗಮದ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 362 
ಬಸ್ಸುಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸಮರ್ಪಕ ಸಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ 382 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ | ಕ್ಷರಾರ.ಸಾ.” ನಿಗಮದ ಬೇಲೂರು ಘಟಕವಲ್ಲದೇ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಒದಗಿಸಲಾಗದೇ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | ಘಟಕದಿಂದ 22 ಸುತ್ತುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ಅರಸೀಕೆರೆ ಘಟಕದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ವತಿಯಿಂದ 7 ಸುತ್ತುವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಸಾರಿಗೆಗಳ 

ಅನುಕೂಲವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೌಕರರು, ರಿ ೈತರು ಮತ್ತು 

ಇ) [ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ | ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಡೆಯುಸ್ತಿದ್ದಾೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಫಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಸುಗಮ ಸಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿದೆ. 
ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಯೋಜನೆ/ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 
ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ; 

ಈ) | ಅತಿ ಕಿರಿದಾದ ಬೇಲೂರು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 7 ಬೇಲೂರು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ. ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ನಿವೇಶನವನ್ನು | ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಂದಿರದ ಜಾಗವನ್ನು ಕ.ಠಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತೆ 
ಪಡೆಯುವ ಕಡತ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ' ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಉ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬೇಲೂರು ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 


ಎಸ್ತರಿಸುವುದಿದ್ದ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದು? 


ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನವನ್ನು "ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ 
ಕೋರಿದ್ದು, ಸದರಿ ನಿವೇಶನವು ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾನಿಗಮಕ್ಕೆ ದಬೊರೆತ ನಂತರ 
ನಿಗಮದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧರಿಸಿ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 25 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 


(4 


a 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ಸಂಗಪ್ಪ.ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


— ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02-03-2020. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ/214/ಗ್ರಾಪಂಅ/2020- 


ಅಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪಂ.ರಾಜ್‌) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, 7 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, A py, 


ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, } 5 


ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ 
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌.(ಬೇಲೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 239 ಕ ಉತ್ತರ. 

ಉಲ್ಲೇಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ರವರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರಸಂ.239/2020 ದಿನಾಂಕ: 
24-02-2020. 


ಹೇಸ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌.(ಬೇಲೂರು) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ 


ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 239 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು 


ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
ರ ಏಿ 
(ಡಿ.ಜಿ. ನಾರಾಯಣ) 2೨1312೩೨೬ 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ. 
ಪ್ರಶಿ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಮನ್ವಯ) ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ. (5 ಪ್ರತಿಗಳು) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
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ಉತ್ತರಿಸುವವರು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು, 
ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಮ, 

ಈ ನ ಭಾ ಸ ಕೇತ ದೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮ 
ಜಮೀನುನಿವೇಶನಗಳ  ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ಠಾಣಾ .ಜಮೀನುಗಿವೇಶನಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮವಾರು 
(ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಆ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕ "ಒಟ್ಟಾರೆ `'ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ |ಗ್ರಾಮ `ಠಾಣಾ ಜನೀನುಸಿಷೌತನಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ 
ವಿಸ್ಲೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ | ಪಂಚಾಯತಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನಿನ 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು; ಒತ್ತುವರಿಯಾದ | ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು 
ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ ಜಮೀನುಗಳ | ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ 
ವಿಸ್ಟೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ | ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸರ್ವೆ ಸಂ.ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು | ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 

ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಇ ಒಪ್ತವರಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಕಾಣಾ | ಕರ್ನಾಷ್‌'ಗ್ರಾಮ ಸ್ಥರಾಜ್‌ ಮತ್ತು `` ಪಂಚಾಯತ್‌ `ರಾಜ್‌ 
ಜಮೀನುಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ | ಅಧಿನಿಯಮ, 1993 ರ. ಪ್ರಕರಣ 72 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವೇನು? ಪಂಚಾಯತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ 

ನಿವೇಶನಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು 
ಅವಕಾಶ  ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ (ಒತ್ತುವರಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ) 
ನಿಯಮಗಳು, 2011 ರಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು 
ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್‌: 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 
ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಗ್ರಾಮೆಠಾಣಾ ಭೂಮಿ 
ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿವೇಶನ 
ರಹಿತರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಉಪಯೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 
ನಿವೇಶನ/ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ ಜಾಗ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ 
ಅನುದಾನದ ಸದ್ಧಳಕೆಯಾಗದಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 
ಬಂದಿದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವೇಮ? 


ಸಂ. ಗ್ರಾಅಪ 214 ಗ್ರಾಪಂಅ 2020 


(ಕೆ.ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು. 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖೆ; 239 ಕ್ಲೆ ಅನುಬಂಧ-1 
ಹಾ £3 ಸ ¥ 


ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಠಾಣಾ ಜಮೀನು / ನಿವೇಶನಗಳ 
ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಮಾರು. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರ: 


ಮು 
ಸೆ ಸಂ | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಅಂದಾಜು ಎಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ). 
ಹ 
ಅಡಗಾರು [x 
ಸಳ್‌ನಹ್ಪ 77 
[= ಪಆವದಹಳ್ಪ 1023 
ಸ್ಯಾತನಕರ 00 
ತರುಮಲನಹಳ್ಳ 323 
ವಜೀನಹಫ್ಯ 035 
k ಅಡಗೂರು ಮಾಹಾಗಸ್‌ಡನಹಳ್ಯ pe 
ಸಮರಹಳ್ಳ 535 
ದೇವರಹಫ್ಯ ENTS 
ಸಾಡಹಳ್‌್‌ 15 
ಸಾಶ್‌ಪು” EX] 
J ದಾಸಗಾಣಡನಹಳ್‌ 437 
[5 ಕಂಡಕ KN) 
ರಂಗನ ಸಾಪ [81] 
ರಾಮಚಂದಪುರ 7 
—ಾಾ 209 
2 ಅಂಡಿ ಪಾರಾಡ್ಸ್‌ 
ಗಳುವಳ್ಳಿ 30 
'ರೂರು 400 
ಮುನನ TT 
ಸಾನಾನನನಳ LR 
3 ಅನುಘಟ್ಟ 
|B 
] . 
4 ಅರೇಹಳ್ಳಿ 
pe 
$5 ಬಂಟೇನಹಳ್ಳಿ 
[8 


73 
53 
[EX 
6 ಜಿಕ್ಕೋಡು 32 
ENT] 
[X02 
ExT) 
37 
370 
5 SNES | 
ಪವಜನನಪ್‌ 275 
7 ಚಟಚಟನಹಳ್ಳಿ ಮಾಯಗೊಾಂಡನಷ್ಟ್‌ ₹35 
ಮ 71 
ಮಾಮ್ಯನಹಳ್ಳ 7 
4 ಜೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಬಾರಹಫ್ಯ 330 
ಜ್‌ಮೇಡಾರು 434 
- ವಸ್‌ ಸೂರಾಹುಕ 08 
ಔನ್ಸ್‌ EXT] 
ಮೊಡ್ಗಮೇಡೂಹ 100 
'ಮುಂಢಘಟ್ಟ ENS —] 
ವಸ್‌ಕಾಧುಗನಹ್ಯ್ಟ್‌ FAT 
[ ಎಸ್‌ಮೊವ್ಯ್‌ನಷ್ಟಾ ER 
9 ಚೆಕ್ಕಮೇದೂರು ಕಕ್ರನಮನ್‌ 100 
'ಮದ್ದಾಪು: 00 
ಕ 7 
CE 07 
ಸಪ್ರಗನಡ್‌ 
ಸನಾ ————— 
ನನನು 
ಪನ್ನ್‌ನಹ್ಳ್‌ [ET] 
| 30 
ES NE 
ನವನ 
ನ್‌ 705 
CT 
4 je 755 
ದಚ್ಟೆ” 33 
_ಕೋಜಗನಪ್ಯಾ 300 
ಹಂಚನಪ್ಪ್‌ 735 
'ಮಾದಾಪಾರ EA 
ತಾರು 330 
WN ಗಂಗೂರು 26.15 
n ಗಂಗೂರು ಅಸ್ತಿಪಳ್ಳಿ ಸ 
ವಾಕೆಯಪನನಾಷಲು ಮತ್ತ ಜಟ್ಟಷ್ಟಾ 3300 
ಸನಕನಹ್ಟ್‌ EX) 
ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹಣಕೇರಿ. ರೈತರಕೊಪ್ಪಲು. 
ಹುಲಿಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾಜೇನಹಳ್ಳಿ.ಮಹಮ್ಮದ್‌ 5.30 
ಪುರಸೊಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ . ದೂತನಕೊಪ್ಪಲು 
12 ಘಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ 2 
1 ಸಂಜಾಪುರಸೂದಿಕೊಪ್ತರ ಮತಿಘಟ್ಟ; ೫ Wl 
ಭಿಂಗತ್ಪನಕೊಷಲು - 
ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ ” 38.00 
ರಾಜಸಿಕ 318 
ಸಿಷ್ನಾಪುರ 356 
3 ಗೋಣಿಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ರ 10.65 
ಗನಣಿಸೋಮನಹಲ್ಳಿ 180 


ತಣ್ಟೇಹ್ಸ್‌ 23.23 
ಹ 3309 
ಅರಗಡಹಳ್ಳ 735 
`ಮಾದೀಹಳ್ಳ 33508 
RE 'ಬಟ್ನದಾರಸಕ್‌ 3738 
'ಮೂಳನಹ್‌ 424 
s ಸನವ್‌ದಾಷರಹ್ಳ್‌ 337 
ku ಹಗರೆ ಬಸವಾಪ್ರರ - 70 
ಹರದ್ರಾಫ/ಪ್‌ಟಹ್ಯ 1437 
ಶವಯಾಗಪುರ 317 
ಅಡವಿದರಷ್‌ನಹತ್ಮ” 230 
r ಕಪವಾಪಕಗಾವ ™ 
J ಹಲಬಗರೆಗ್ರಾವ - 377 
ಹಳ್‌ವ್‌ಡು 103 
ಬಸ್ನಹಳ್ಳ್‌ 500 
ತಷ್ಪನಹ್ಯ 100 
15 ಹಳೇಬೀಡು 5 ಸವರಾನಪ್‌ಕ E57 
ಕಷ್ನ್‌ಸವನಹಥ್ಯ 200 
IN ್‌ಹವನಾಹ್‌ನಹ್‌್‌ 300 
ಹನ್‌ 
16 ಹನಿಕೆ 
17 ಹೆಬ್ಬಾಳು 
18 ಹುಲಗುಂಡಿ 
ನವಡನಾಪನ 435 
ತಮ್ಮನಹಳ್ಳ್‌ 3.00 
ಪುಷ್ಷೇನಹಳ್ಳ 230 
[ ಹಪ್ರಾಕ್‌್‌್‌ 800 
ಚುಂಗನಹಳ್ಳಿ. 2.00 
ನಾಗೇನಹಳ್ಳೆ 1.30 
ಹಿರೀಗದ್ದೆ 0.20 
ಮಳಲಕೇಶವಿ 123 
ಬೆಟ್ಟದಕೇಶವಿ 0.30 
19 ಹುನುಗನಹಳ್ಳಿ ದೇವರಕೇಶವಿ. 2.00 
ಸುಷ್ಟೆಗೋಹಾ ExT) 
" ಹೆನುಗನಹಳ್ಳಿ 1.20 
ಕಣದಾರು FET) 
ಮಾಡಗೋಡು: 00 


ಪತತ 33 
ಮಲ್ಞರಹಾಸ 135 
27 ಮಧಘಟ್ಟ ನಂದನಪ್ಟ್‌ 3.00 
ಸನಾಹ್ಯನನಳ್ಳ WN 
ಪಡದ [ENC 
'ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ 733 
ವಲಸಾವರ $630 
ಸರ್ಗ್‌ EAE 
ದಕ್ಕರವ್ಯ [A 
28 ಮಲಸಾವರ 
29 ನಾರಾಯಣಪುರ 


ನಾರ್ವೆಪೇಟಿ 


ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು 


ಮಲ್ಲಾಪುರ 


'ಕಾಚೀಹಳ್ಳಿ 


ಹಿರಿಕೋಲೆ 


33 


ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ 


ಸವಾಸಿಹಳ್ಳಿ 


'ವಡ್ಡರಹ್ಯಾ 


ವಡ್ಣ್‌ರಷ್ಕ್‌ ತಾಪ 


ಹೆಡೇನಪಳ್ಳಿ 


ಶಿವಪುರ 


ಶಿವಪುರ ಕಾವಲು 


ಫಾಮಾರನಹನ್ಥ 


ಮಲ್ಲಾಪುರ 


ಹರುಬೀಹಳ್ಳಿ 


ಪಂಡೀತನಹಳ್ಳಿ 


ಸದ್ದನಹಕ್ಯ 


ಕಲ್ಯಾಣಪುರ 


ತೊಳಲು 


ಬೆಳ್ಳೊಟ್ರಿ 


ಮತಷ್ಥಾ 


ಗಂಗಾವರ 


ಹಿರೇಹಸಡೆ 3.00 
್‌ 'ಹಂಷ್‌ಪಳ್ಳ [7 
34 ತೊಳಲು ನವಿಲಹಳ್ಳಿ 000 
ಆಲೂರು 020 
ತರಿದಾವೆರ 100 
ಸ್ಸ್‌ 120 
ಮೈಲಷ್ಟಾ 00 
ಎನ್‌ ವಡಗೋಡು 3.00 
ಕೋನೇಡ್ಗು- 3.20 
ತುಂಬುದೇವನಹಳ್ಳಿ 8.00 
ಸೆಂದಿಗೋಡಸಪಲ್ಳಿ 3.00 
35 ತುಂಬುದೇವನಹಳ್ಳಿ 
ಉತ್ತೊಳಲು 300 


37 


'ಯಮಸಂಧಿ 


ಗೋಪಿನಹಳ್ಳಿ ಪುನರ್‌ವಸತಿ 
ಅಗಸರವಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೆಮನೆ 15.00 
ಸಿಂಗಾಪುರ 5.00 
ಐ.ಹುಣಸೆಕೆರೆ 6.00 
Eg ಮಾಸುವಳ್ಳಿ 3.00 


ಕರ್ನಾಟಕ ರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/1:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ.ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕ: 8 «ತಿ 2೦೭೦. 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ದ್ರಾಮೀಣಾಛವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ = 
Umea LA4, 

ಇವರಿಣೆ: 4. 23.8೩ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಪಿಪಿ 9 

ಕೊಠಡಿ ಪಂ:21, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, > oS 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. ("a 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ಷಿತ್ರಿ 
ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚ್ಞೇಯಔ8ನ/ಚುತ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೇ ದೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


kk 
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ಸಂಖ್ಯೆ ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಖಿ 10೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂವಿದೆ ಲದತ್ತಿಪಿ ಕಳುಹಿಖಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಪಿ, 


Yeba 


ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪುದ್ರಾಯೋ) ಹಾರೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃಥ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಬಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ 


| ಚುಕ್ಕೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಬ್ಯೆ 238 
ಫದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪ್ರೀ ಅಂಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ೦4.೦8.೭೦೭೦ 
ಕಸಂ ಪಕ್ನೆನತ ತ್ತರ 


ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಷರುವ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇಲೂರು 
ಪಿಆರ್‌ಐಡಿಗೆ.  ಪಂಬಂಧಿನಿದ ರಪ್ತೆಗಳು | ತಾಲ್ಲೂಹು ವ್ಯಾ ್ಯಾಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಚ್ಚು 836 ರಪ್ತೆಗಳದ್ದು. 
ಯಾವುವು. (ರಪ್ತೆಣಟ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳ ಬಟ್ಟು 1096. ೦೦ &.ಮಿಂ. ದಳು ಇರುತ್ತವೆ. 
ಅಆತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ" ವಿವರಗಳ 

ಪಟ್ಟ ನೀಡುವುದು); ವಿವರ ಅನುಬಂಧೆ-1 ರಲ್ಲ ನೀಡಿದೆ. 


ಈ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಪಲಿಮಿತಿಯಲ್ಲ | 2೦1೨-೭೦ ನೇ ಪಾಲೆ ಬಟ್ಟು 109.36 ಕಿ.ಮೀ. 

ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ | ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅವೃದ್ದಿಪಡಿಪಲು ಕೆಳಕಂಡ 
ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಣೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲ ಕ್ರಿ ಯೋಜನೆ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಸಪಲಾದುವುದು; ಅಮುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಲೆಕ್ನ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ 


ಬಟ್ಟು 39೨2 1450.52 


ಮೇಲ್ಡಂಡ ಕಾಮದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ 
2೦2೦ರ ಅಂಧ್ಯಷ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಆಪಲಾರುವುದು. 
ಉಆಕೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಟ ದುರಪ್ವಯನ್ನು 
© 2೦೭೦-೫ ಮೇ ಪಾಅನ 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲ ಲಭ್ಯದೊಅಸುವ 
ಅಮದಾನದಲ್ಲ ಕೈದೊಳ್ಳ ಬೇಕಿದೆ. 


ಖಿಆರ್‌ಇಣಡಿಗೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನ ಸಪಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ 
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ಸುಖ್ಕತಿಯಲ್ಲರುವ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮುಬಂಧ-1 ರಲ್ಷ ಒಟ್ಟು “ಆತ6 
ದಾನೇಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವುವು; (ವಿವರ ರಸ್ತೆಗಅದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ಅಮುಬಂಧ-೭ ರಣ್ಷರುವ 
ನೀೀಡುವುದು) 183 ರಪ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಪ್ತಿಪಡಿಪಬೇಕಾರಿದೆ. 

ಈ | 2೦1೨-೭೦ನೇ ಪಾಅನಲ್ಲ ಬೆಂಲೂರು | ಬೆಂಲೂರು ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ ನಮ್ಯ 


ನಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಞಾತದಾ]ಗಾನು `ನಮ್ಮಕಕ್ತ' ಯೋಜನೆಯ 2017-8 
ಅಮುಷ್ಣಾನವಾದ ನಮ್ಮ ದ್ರಾಮ' ನಮ್ಯ ನೆೇ ಪಾಅನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡ ರ ಕಾಮದಾರಿಗಳು, 
ರಸ್ತೆ ಯೊಂಜನೆಯ ರನ್ರೆಗಳೆಷ್ಟು? (ಪಣ್ಣ| 2೦18-19 ನೇ. ಸಾಅನಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದ 
ಸಮೇತ ಬವರ ನೀಡುವುದು) ಕಾಮದಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದು, 2೦1೦-೭೮ ವೇ' ಪಾಅನೆ 
ಜನವರಿ 202೦ “3 ಅಂತ್ಯಷ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ 
ದೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬವರ ಕೆಚಗನಂತಿದೆ. 
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ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009. 8ಔ:080-22240508 3:22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@gmail.com 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 25 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 
ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. U S 


ಮಾಸ್ಯ py 


$ 

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:237ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ ಉತ್ತರ 
ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ೯ದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರತಿ: 

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು 


: ಶ್ರೀ ಲಿಂಗೇಶ್‌ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 237 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 

ಕ್ರಸಂ ಪಕ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ. 'ಚೇಲೂಹ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತವು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಇ 17 ಟೆಎನ್‌ಆರ್‌ 
ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು|2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2019ರಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ | ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು 
ತಲೆದೂರುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | ಘೋಷಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಆ. ಬೇಲೂರ `ತಾಪ್ಲೂಕನಲ್ಲಿ"ಮಗಡ ವಪ್ತ ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗ್ರಾಮೇಣ 
ವಾಟೆಹೊಳೆ ಜಲಾಶೆಯಗಳಿದ್ದರೂ | ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಗ್ರ 
ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಗಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗದೇ 
ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೆಣ 

ಇ. 2070-21ನೇ ಸಾಲಿನ್‌ ಜೌಮೂರು 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ | ಈವರೆವಿಗೂ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 
ಬೇಲೂರಿನ ಜಲಾಶಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ 
ಜಲಧಾರೆ/ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ | ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಮಗ್ರ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; | ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ | ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ 

L ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? Wl ಲಭ್ಯತೆಯಾನುಸಾರ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಸಂ 


:ಗ್ರಾಕುನೀ೩ಸೈಇ 25 ಗ್ರಾನಿಸಡ)20 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃ 


ದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


೯ಟಹ ಪರ್ಕಾರ 


OO ಸಂಮಮ 35 ಔನ 


ಇವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ 
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ .03.2020 


71 
ye 


04/63 90 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್‌ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಾನ್ಯರೆ, 
Lod 
ಎಷಯ: 8ೀಮ. ನ ಹದನ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
/ವಿಧಾನ-ಪಠಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಸುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ. ಇಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು 
kkk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ. hi, Rosé —————— 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ /ವಿಧಾನ- ಪರಿಷತ ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನಿ ಸಂಖ್ಯ- 3೬. ಉತ್ತರವನ್ನು --.!ನರಿ..... ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 


ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


( 


ಸರ್ಕಾ 
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ 
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1, 


ಚುಕ್ಕೆ 


ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಸದಸ ರ ಹೆಸರು 


ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಬೆ 
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: ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ 


ಅಿಂಗೇಶ ಕೆ.ಎಸ್‌. (ಬೇಲೂರು) 


: ಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು 


ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು 


: 04/03/2020 


ಉತ್ತರ 


KJ 2 


ra 


ಚೀಲೂರು" ನಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮತಯಕ್ಷ್‌7 ತಗನವಾಡ 
ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 
ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಪ್ರಕ್ನೆ 

ಬೇಲೂರು" ನಧಾನಸಘಾ ಕ್ಷತ್ರದ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಷ್ಟು 
(ಗ್ರಾಮಗಳವಾರು ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು); 
ಸಧಿಲಗೊಂಡಕುವ; 
ಮಾಡಲು ಆಗದಿರುವ 
'| ಅಂಗನವಾಡಿಗಳೆಷ್ಟು 
(ಗಾಮಗಳವಾರು ಮಾಹಿತಿ 


ನೀಡುವುದು); 
ಇ) ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಡ ಇಲ್ಲದಿರು; 


x : 
ಥನಗಾಂಡಹವ ಹಾಗಾ ದರಸ ವನಡಪ ಆಗದ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ. ಗ್ರಾಮವಾರು ವಿವರವನ್ನು ನಳಿಲಂಧವ 
ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ 
ಮಾಡಲು ಆಗದೇ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ 
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ 
ಅನುದಾನದಿಂದ 
ಕಾಲಪರಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


_ 
ಎಷ್ಟು 


ನನಾದಾನ ಅಭ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗ`ಕಥವಗಾಂಡ್‌ ದುರಸ್ತಿ ಶರ” 
ಆಗದೇ ಇರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕನುವಹಿಸಲಾಗುವೆದು. 


ಮಾಡಲಾಗುವುದು; ಹ 

ಈ) ನರೇಗಾ ಯೋಜನಾಂ I-A7 ಮತ್ತು 207-18 ಸಾಲಿಗ ನಕಗಾ ಒಗ್ಗೊಡಸ್‌ವ | 
ಅನುಬಾನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ | ಯೋಜನೆಯಡಿ "ಇಲ್ಲಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 120 ಹಾಗೂ 70 ಒಟ್ಟು 190 
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಿಗೆ ನರೇಗಾ | ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ . ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾಕಿ 
ಅನುದಾನ ಬರದೇ ಇರುವುದು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆ ಅಸುದಾನ ರೂ.3.00೦ಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ನರೇಗಾ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ರೂ.5.00ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ 
ಬಂದಿದೆಯೇ? ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮೂಲಕ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನರೇಗಾ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 
ಒಟ್ಟು 5 ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು; ಇಲಾಖಾ ಅನುದಾನ ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ 


- ರಹ. 0೧೮ಕ್ಷದಂತೆ ಒಟ್ಟು 25.00ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ನರೇಗಾ ಅನುದಾನ 'ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಮಇ 35 ಐಸಿಡಿ 2020 


ಸಾ pT 2 
(ಶಶಿಕಲಾ ಡೆ ಜೊಲ್ಲೆ) 


ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರ, 
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ” ಸಬಲೀಕರಣ ಸಜಿವರು. 


ಎರಾಜಾನಿಮನೊಳಿಮುಖಡಿರಿರವನಾಮುವಬಾನಿದುನಿಾನ ನಮುನೆ 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲದ ಇತರೆ ಕೆಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾಹಿತಿ. - 


ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಲ್ಲಡೆ 


Fe: ಪ 
ವಿಧಾನ -ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಜಾಯತಿ 


ಹೆಸರು - ಹೆಸರು ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು 
ಬೇಲೂರು ಪನ್ಮಾಥಪುರ 
ಬೇಲೂರು ಸಾಣೇನಹಳ್ಳಿ 
ಸಾವ SR 
ಚಕ್ಕಬ್ಯಾಡಿಗೆರಕಾಪಾಫ 
ಸಾಣೇನಪ್ಸ್‌ ಕಾಲೋನ 


se — 
ETT 
EE MT 
BS SE EN 
BRETT 
PETE 
Hee Te — 
| 
ಹುಲ್ಲೇನಹ್ಳ್‌ 
ದುರ್ಗಾನಗರ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ 
ಮುಸ್ಲಾಘಾಬೀದಿ 
ಬೂದಿಗುಂಡಿ 
ಗುಣಿಕೆರೆಬೀದಿ 
ಗಾಣಿಗರಬೀದಿ 
ಪೇಟೆಹಳ್ಳಿ 
ದೇವಾಂಗಬೀದಿ' 
ಹೊಸನಗರ 7 
ಹೊಯ್ದಳಸಸರ 
ಹೊಳೆಬೀದಿ 
ಜಗಬೋರನೆಹಳ್ಳಿ” 
ವೀರಪ್ಪಯ್ಯನಕೊಣಲಾ 
ಮಾಡಗೋಡು 
ತೆ ಟ್ಲಿಹ ಳ್ಳಿ 
ಕುಡುಮನಹೆ: ಳ್ಳ 
ನಿಟ್ಟೂರು 


33 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಹನಿಕೆ ಕಿರೇಹಳ್ಳಿ 
34 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು: ಡಿ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಿನುಗನಹಳ್ಳಿ 
35 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ತೊಳಲು ಹೊಸಪೇಟೆ 
36 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಹೆಬ್ಬಾಳು ಹುಣಸೇಕರೆ ಕೊಪ್ಪಲು 
37 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಕೋಗಿಲೆಮನೆ ಕೋಗಿಲೆಮನೆ: 
38 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಹೆಬ್ಬಾಳು 'ಮುತ್ತುಗನ್ನೆ ಕಾಲೋನಿ 
39 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಆಂದಲೆ ಮುಗಳವಳ್ಳಿ 
40 | ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಡಿ. ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಡ್ಲಿಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ' 
41. ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಮಧಘಟ್ಟ ” ಚಂದನಹಳ್ಳಿಬಾರೆ 
42 ಚೇಲೂರು | ಜೇಲೂರು ಹನುಗನಹಳ್ಳಿ ಚುಂಗನಹ್‌ 
43 ಬೇಲೂರು. ಬೇಲೂರು ಜೀಕನಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲುಬಂಡೆ 
ು. ಹಳೇಬೀಡು `ಅಷಮ್ಮುನೆಬ್ಯಾಡರಹಳಿ ” 
ಸಿಂಗಾಪುರ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


" "ಅರಸೀಕೆರೆ 

ಪಲಕ ಇಕ್‌ 
—— 
ಬೇಲೂರು BE 


ಜಡ ಅರಸೀಕೆರೆ 


'ಬಂದೊರು 


| ನಾತ್‌ರ್‌ಾಸಾ್‌ನತ 


ನೇರ್ಲಿಗೆ 


ಮಾಳನಕಟ್ಟಿ 
ಕೆರೆಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 
ಜಾಪಗಲ್‌ ಎಕೆ ಧ್‌ 


ರಾಮಕೃಷ್ಣಪುರ 


ನಾರ್‌ ನನತಾ ಬಡಾವಕ 


ನಗ್ಗನಸನ್ಸ ಪಕಕಾರೂವ 
ಅರತ ಎಕಾರಾವಿ 


54 ಬೇಲೂರು. ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಜ್‌ ಬೆಳುಪಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ. 
2 35 Eros ಅಕಾರ % 
3 ನಾಮದ ಇರಸಣಕ ಫೆ 
57 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಗುಡ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
55 ಪೇಲೂರು ಅರಸಿಕೆರೆ ಬೆಕರ್‌ಕರಿಂಗನೆಹಳ್ಳಿ 
39 ಪೇಲನಕು ಆರೇಕಿಕೆ ಷೇರಿನ ಹೊಸಕ್ಕ್‌ 
60 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕೆ. ಅಜ್ಜನಹಟ್ಟಿ | 
ಮಾ ಇಕಾಣಕ ಫ್ಯಪಾಷನಸ್‌ 
r 62 ಬೇಲೂರು "ಅರಸರ ಮುರುಂದ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನಪ್ನಿ 
63 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಮುರುಂಡಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ | 
[7 | ” ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ದೇಶಾಣಿ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ 
es T ಜೇಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್‌ ಾಗನಷಳ್ಳಿ 
[5 ಚೇಲೂರು RA ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಂಡಿಗೆನಾಳು [8s `ತುಡೆದಕಳ್ಳಿ 
67 ಬೇಲೂರು `ಇರಾಣಕ 'ಹೆಂದ್ರಾಳು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ - 
[7 ಬೇಲೂರ ಇರಾ 'ಬಂದೂರು ರಂಗ್ಲಾಪುರ ಸಿದ್ಧರಹಟ್ಟಿ 
KT ಸಮಾರು ನಾ ಫಾಡ್ರಾತ A ಪಾಗನಸ್ಥಾ ತತ್ವ 
7 ಪೌಲೂರು ಅರಸೇಕಕೆ ಹಂದ್ರಾಳು ಕಂಗದಹಳ್ಳಿಪಡ್ಡಿ 


7 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ 'ಬಂದೂರು ಲಿಂಗ್ಲಾಪುರ 

72 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಂದೂರು ಬಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೊಪ್ಪಲು 

73 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಂದೊರು ಕಾಳನಕೊಪ್ಪಲು 

74 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಉಂಡಿಗನಾಳು ಉಂಡಿಗನಾಕು ಲಂಬಾಷೆ ತಾಂಡ್ಯೆ 
7 'ಜಾಮಾರು ಇಷಾ ಪಾಹಾದ ನಾಕಷಾರನ್ಥನ್ನ 


ಮಮಯುಲಾಯಿಯಯವಯುಯಿಲ ಯಾವಯಾವ ರಸನು 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ, ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು 
ಆಗದಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡೆಗಳ ಪ ಪಟ್ಟಿ. 


—T] 
-] ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿರುವ ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಲು 

ಸೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೆಸ ಸ್ಥಿ 
ತ್ರೆಸಂ ಹೆಸರು ಶಾಲ್ಲೂಕನ ಹೆಸರು | ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾಯತಿ ಹೆಸರು | ' ರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 

1 ಬೇಲೂರು ಚಟಜಟನಹಳ್ಳಿ ಮಾಯಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 

2 ಬೇಲೂರು ಯಲಹಂಕ ಯಲಹಂಕ ್ಥ 

3- ಬೇಲೂರು ಅನುಘಟ್ಟ ಕಣಗುಪ್ಪೆ - N 

4 ಬೇಲೂರು ಕಸಗೋಡು ಕೆಸಗ್ಣೋಡು ( 
$¥ ಬೇಲೂರು _ ಜೀಕನಹಳ್ಳಿ 'ಬೋಮ್ಸೇನಹಳ್ಳಿ 


ಬೇಲೂರು ರಾಜನಸಿರಿಯೂರು 


ದೇಲೂರು ಹೆಬ್ಬಾಳು 
ES 


ಇಂಟಿತೊಳಲು 


ಬೇಲೂರು. 


ಕೆಸಗೋಡು 


[Cd | ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ನಾರಾಯಣಪುರ ಯಕಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ್ಯ 
16 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಜಾವಗಲ್‌ ಜಾವಗಲ್‌ ಜನತಾ ಬಡಾವಣೆ 
17 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಓಆರ್‌ /! ಟಿಡಿವಿ 2020 —— ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 3 /03/2020 

ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. PY) 
ಇವರಿಗೆ, ಕ್ರ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ¥ 

ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, A 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭ್ರಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನ್‌ ಸ 


ಕ್‌ 
3 ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗಂಕಂತಿನ/ಗುರು8ಲ್ದದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ_161_ ಕೈ ಉತ್ತರ. 
x 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
61 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: (£1 ಕಿ ಉತ್ತರದ 350/160 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


[ಬಿ.ಎ el! 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


161 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


'ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 


ತ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌. ಡಿ. (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) 


ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತುಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 
04-03-2020. 


Ko) 


ಕಸ 


ಷ “ಉತ್ತರ 


ವ 


| 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಕೆರೆರಂಗನಾಥಸ್ಟಾಮಿ 
ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
ವತಿಯಿಂದಆತಿಗಣ್ಯರ ವಸತಿಗೃಹ 
ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ 
ರೂ.63.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 
| ಕಾಮಗಾರಿಯು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅನುದಾನಅವಶ್ಯಕತೆಇರುವುದಾಗಿ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು... ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? 


ಅ) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ 

. ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸವನ್ನು 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸಕ್ಕೆ 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇಕೋಟೆ 
ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸದರಿ 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.63.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಹಾಗೂ 
ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷಗಳ 2 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ಟೀಕೈತವಾಗಿದ್ದು 
ಅದರೆಲ್ಲಿ -: ರೂ.63.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ 
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ." ಮುಂದುವರೆದು, 
ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ . ಅನುದಾನ ರೂ.23.00 
ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕ್ತಿಯೆ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್‌ 


ಉಳಿದಂತೆ: ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಹಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಪರಿ ರೂ.60.00 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಆ) 


ಉದ್ಧವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಚಿಓಆರ್‌ 11 ಟಡಿವಿ:2020 


{ 
(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 

ಪ್ರವಾಸೋದಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ದಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 07 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03-03-2020 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಡಿಗೆ ಆಟಾ H 9888 RMoP- 1ol3 odo 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 4 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, a 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. A 


ಮಾನ್ಯರೆ. 


ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ269ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಸಪ್ರಶಾ/5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಚುಗು-ಚುರ.ಪ್ರಶ್ನೆ/01/2020, 
ದಿನಾಂಕ:25/02/2020. 


kkk kkk 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್‌.ಪಿ (ಕುಡಚಿ), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:269ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌)' 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-। ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸಡಸ್ವರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


: 269 

: ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ ಪಿ, (ಕುಡಚಿ). 

: ಉಪ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
x 04-03-2020 


3 ಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ] ಉತ್ತರ 
ಅ |ಸುಡಚ: ಮಠಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್‌ ವಾನ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 01 ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು Ce [sl 
ಆ | ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು" ಹೌಂದ್ದಾದಪಕ್ಯಕ ನಿಡಚೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 36 ಗುಂಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಸಾದ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೀತ್ರನೆಂಬುದು ಹಳೇ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ "ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ 36:00 ಗುಂಟೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಗ. 
ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಳೇ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಸದರಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಗಳಖೋಡ | ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ: ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಡು 
ಇ |ಮತ್ತು ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಫಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 45.00: ಮೀ ಅಳತೆಯ ಸುತ್ತ" ಗೋಡೆ 
ನಿವೇಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ 
ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 
ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮುಗಳಖೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನವು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
| ಹಾರೂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ 
ಹಾರೋಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನುನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃ ಅಧಿಕಾರಿ. 
ಈ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಾರೂಗೇರಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕಸ0-.॥- 2018 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ:01-12-2018 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋರಲಾಗಿರುತ್ತಬೆ. 
ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು | 2020-2] ಸೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ” ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಉ |.ಯಾಬಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಷರ ಶ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು, “ಫಾರಗೇರ ಹಾಗೂ 
ನೀಡುವುದು) ಮುಗಳಖೋಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಾದ 
LL ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 07 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 


, 
pS 
(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಟಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಟೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ  :269 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ ಪಿ, ುಡಚಿ). 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ. ಸಚಿಪಕು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
ಕ್ರ ಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ಸದಲ್ಲಿ 01 ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು `ಹೆನಂದೆಲ್ಲದ ಏಕೈಕ 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಭಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತನೆಂಬುರು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 36 ಗುಂಟೆ ಕ್ಷೇತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದೆ 
ಹಳೇ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. 


1 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಗಳಖೋಡ 
ಮತ್ತು ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ನಿಜೇಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 


ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ 36:00 ಗುಂಟೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಗ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಳೇ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಸದರಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 45.00 ಮೀ ಅಳತೆಯ ಸುತ್ತ" ಗೋಡೆ 
ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ 
ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 
ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಮುಗಳಖೋಡ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನವು ಸಂಸ್ಥೆಯ "ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, 


ಹಾರೂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ 


ಹಾರೋಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಪಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು/ಿವೇಶನ ಕವಗ Wiig ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾ. 
ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಾರೂಗೇರಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ-:30-11-2 18 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ:01-12-2018 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ: 
ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ 'ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು | 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ಕಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸ ಸಲಾಗುವುದು. "ಹಾರೂಗೇರಿ ಹಾಗೂ 
ನೀಡುವುದು) 


ಮುಗಳಖೋಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಾದ 
ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 


ಸಂಖ್ಯೆ ಟಣಿ. 07 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


UU 


(ಲಕ್ಷ, ಭೌ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ' 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಉತ್ತರಿಸುವ: ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
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: ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ ಪಿ, (ಕುಡಚಿ). 

: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು -ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ: ಸಚಿವರು 
: 04-03-2020 


ಕ್ರಸಂ ಪ್ನೆ ಉತ್ತರ 
[ ಕುಡಚಿ ಮಠಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್‌ ಮಾ RS 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು © ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತದಲ್ಲಿ 01 ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುತ್ತದೆ. 
« | ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ದಿದ ಪಕ್ಕ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 36. ಗುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 
ಮಕಕ್ಷೀತ್ರವಂದರೆ ಬಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತವೆಂಬುದು ಹಳೇ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ 'ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
| ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ. 36:00 ಗುಂಟಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಗ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ “ಹಳೇ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಸದರಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಗಳಖೋಡ | ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಿರಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊಡು 
ಇ |ಮತ್ತು ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 4500 ಮೀ ಅಳತೆಯ ಸುತ್ತ” ಗೋಡೆ 
ನಿವೇಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕಡಲ್ಲಿನ 
ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 
ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮುಗಳಖೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಫಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನವು ಸಂಸ್ಥೆಯ "ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹಾರೂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ 
ಹಾರೋಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು/ಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃ! ಅಧಿಕಾರಿ, 
ಭಃ ನಿವೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಾರೂಗೇರಿ: ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: KN 11-2018 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ೪, ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ . ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ 
i ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ 
| ದಿನಾಂಕ:01-12-2018 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ 'ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು | 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಅಭ್ಯತೆಯ' ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಉ | ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ಕ್ರಿಯಾ "ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. *ಭುರೂಗೇರಿ ಹಾಗೂ 
ನೀಡುವುದು) ಮುಗಳಖೋಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಾದ 
ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ. ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 


ಸಂಖ್ಯೆ ಟಡಿ 07 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 


(, 
pS 
(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ' ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ' 
ಸಾರಿಗೆ ಸೆಜಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 269 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ, ರಾಜೀವ ಪಿ, (ಕುಡಚಿ). 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜೆವರು :-ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು “ಹಾಗೂ: ಸಾರಿಗೆ: ಸಚಿಪರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದನಾಂಕ : 04-03-2020 
ತ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
L § § 
ಆ | ಸುಡಚಿ ಮಕಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 0 ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣ ಇರುತದೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ) A [s; pe 
೪ | ನನ್‌ ಸಿಲ್ಲಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಾದ "ಪಕ್ಕಿ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 36 ಗುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 
ಮಕಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬುದು | ಸ್ವಾ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಕ 7 
ಕುಡಚಿಯಲ್ಲಿ 36.00 ಗುಂಟೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಗ 
ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಳೇ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಪುವರೆದು, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಸದರಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅವರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಗಳಖೋಡ | ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡು 
() 
ಇ |ಮತ್ತು ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 4500 ಮೀ ಅಳತೆಯ. ಸುತ್ತ ಗೋಡೆ 
ನಿಷೇಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ 


My 


ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 
ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಮುಗಳಖೋಡ: 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, 


ಹಾರೋಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗಿ 


ಹಾರೂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ 
ಜಮೀನುಗಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, 


ಈ | ನಿಷೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಾರೂಗೇರಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:30-11-2018 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರಿಗೆ 

ದಿನಾಂಕ:01-12-2018 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
y ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ" ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ಮೂರು" ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು | 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಉ | ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾರೂಗೇರಿ ಹಾಗೂ 

ನೀಡುವುದು) 


ಮುಗಳಖೋಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯವಾದ 
ನಂತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 
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REM 
(ಲಕ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ' 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 7269 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ ಪ್ರ; (ಕುಡಚಿ). 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
ಕ್ರಸಂ ಪ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ |ಕುಡಬೆ ಮಠಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್‌ ನಿರಾ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು” b ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತದಲ್ಲಿ 01 ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಆ |ನಸ್ಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು "ಹೊಂದಾದ ಏಕ ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 36 ಗುಂಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಬಡಟ ಮತಕ್ಞತ್ರನೆಂಬುಡು ಹಳೇ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ "ಕಟ್ಟಡವಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಕುಡಚೆಯಲ್ಲಿ 36:00 ಗುಂಟೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಜಾಗ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1988ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ "ಹಳೇ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡವರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಸದರಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಗಳಖೋಡ ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಿರಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡು 
ಇ |ಮತ್ತು ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಲಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 4500 ಮೀ ಅಳತೆಯ ಸುತ್ತ" ಗೋಡೆ 
ನಿಷೇಶನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ 
ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾಲೀಕರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 
ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ತಡೆಯಾಚ್ಞಿ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮುಗಳಖೋಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ಫಾಣ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಯಾವುದೇ ನಿವೇಶನವು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
— 
ಹಾರೂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸೂಕ್ತ 
ಹಾರೋಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕಾಗ ಜಮೀನುಗಿವೇಶೆನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃ! Mae 
ಈ | ನಿಪೇಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಹಾರೂಗೇರಿ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕಸಿ0 1-2018 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ: . ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ 
ಈ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವ ಇವರಿಗೆ 
ದಿನಾಂಕ:01-12-2018, ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
' ಕುಡಚಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು 
ಮೂರು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು | 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಉ | ಯಾವಾಗ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು? (ವಿವರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. "ಹಾರೂಗೇರಿ ಗ 
ನೀಡುವುದು) ಮುಗಳಖೋಡದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಲಭ್ಯಮಾ 
[ಸಲಕರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 


ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡಿ. 07 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


pause 
(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


- ಸಂಖ್ಯೆಟಿಓಆರ್‌ 14 ಟಡಿವಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:3 /03/2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, ) 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 4 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೆ 
ರೆ, 

ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖಾಜೇಜೆ ೬ 
-ುಜಚೆ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗಾರುತಿನ/ಗುರ್ರತಿಲ್ಲದ 

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 242 ಳ್ಳ ಉತ್ತರ. 
RN 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 


w/ 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: 262 ಕ ಉತ್ತರದ 340/100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ko! 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


[ಬಿ.ಎನ್‌]ಯತಿರಾಜ್‌] 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ. ದುರುತಿಲ್ಲಡ- ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ ----೨ -267-- 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್‌ ಪ: (ಕುಡಚಿ) 
ಬಿಷಯ K ಸ್‌ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2020 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಾಗೂ 
ತ-ರಿಸುವ..ಸಚಿವರು ಎಸ್ರವಾಸ್ಲೋ ) ಮ ೨ ಸ 
ಜೆ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರಸ. ಪ್ರಶ್ನೆ ] ಉತ್ತರ 
ಅ) | ಕೊಪ್ಪಳದ ಬಹದ್ದೂರ ಬಂಡದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮಾಡಲು ತಾಂಡಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲ 
ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಣೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 
| ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೋ; 
ಆ) ಗ 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು " ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ 
ಕೈಣೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? | ನ 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 16 ಟಿಡಿಪಿ 2020 


(ನಿ.ಅ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು _ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಪ 49 ಜಿಪಿಎಸ್‌ 2020 oo ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : ೦3.೦3.2020. 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


ಇವರಿಗೆ, Sy) 0 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, Hh % 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ 
ವಿಷಯ : ಭಾಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ ರವರು 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 205 ಕೈ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಉಲ್ಲೇಖ : ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇ ವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.205/2020 ದಿನಾಂಕ 18.02.2020. 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 205 ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 
ಸದನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ೦4.೦3.2020ರಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 


ಸದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 
ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ನ್‌್‌ ಬು 
ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಮೂಸೌ-2) 
ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 205 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು  : ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್‌ ಖಂಡ್ರೆ (ಭಾಲ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ) 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2020 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚೆವರು : ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 

ಪ್ರಶ್ನ [ ಉತ್ತರ 

ಅ) ಬೀಡರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ; 

ಪಂಚಾಯತ್‌, ಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ 1) ಕರವಸೂಲಿಗಾರರು 16 

ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ 2 ಡಿ.ಇ.ಹಿ., 02 

ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ 3) ವಾಟರ್‌ ಅಪರೇಟರ್‌ 245 

ಒದಗಿಸುವುದು) 4) ಜವಾನ 2 

5) ಸ್ವಚ್ಛ: ತಾಗಾರ 134 

| ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು:| 424 


ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 
ಕರಸೂಲಿಗಾರರು, ಡಿ.ಇ.ಓ.: ವಾಟರ್‌ ಮನ್‌, ಸ್ಕೀಪರ್‌, ಜವಾನ 
ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ 


ಪಂಚಾಯತಿ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ತಾಲ್ಲೂಕು: ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು: 

| 1) ಠಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ | 3] 

| 2) ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು || 
3) ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ 51 
4) ಗ್ರೇಡ್‌-1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3 
5) ಗ್ರೇಡ್‌-2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 8 
6) ಅಧೀಕ್ಷರು 3 
7) ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು 2 
8) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 6 
೨) ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 8 
10) ದ್ವಿ-ದ.ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕ 14 
1) ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 8 
12) ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು 9 
13) ಪಾಹೆನಚಾಲಕರು 9 
14) ಸೇವಕರು 6 

ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 166 


ಇ) ಖಾಲಿಯಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಇ) ಈ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು 
ದಿನಗಳೂಳಗಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ 
" | ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ? (ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ತಬ್ಲಾ ಪಂಜಾಯತಿದುಲ್ಲಿ ಪಾನಿ ಇರುವ ಪುದ್ದೆ 


1% ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು \ . 01 
2) ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು 61 
3 ಸಹಾಯಕ. ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 01 
4) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕೆರು 02 
5) ಅಧೀಕ್ಷಕರು 02 
€) ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು 01 
7) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ; 06 
8) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು | ೮ 
9೨) ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು 05 
10) ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 03 
1) ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ° 06 
2) ಪಾತನ ಚಾಲಕರು | 
13) ಬುಕ್‌ ಬೈಂಡರ್‌ 0 
14)ಗ್ರೊಪ್‌.ಡಿ ಥೆ 04 
ಒಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು 37 


ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ 
ಕುಂಠಿತವಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಗ್ರೇಡ್‌-2 ರಿಂದ ಗ್ರೇಡ್‌-। ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್‌- 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಪಂ.ಅ.ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲು 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 


| ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌, ಬೀದರ್‌ ಇವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ 


ನೀಡಲಾಗುವುದು. s 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ. ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ : ಗ್ರಾಅಹ 49 ಜಿಪಿಎಸ್‌ 2020 


ದಿನಾಂಕ; ೦3.೦3.2020 


ಕೆ.ಎನ್‌ ಔರು) 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 26 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03-03-2020 
ಇವರಿಂದ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, oS) 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ul ್ರಂಿಂ 


ಇವರಿಗೆ: ou 03 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ154ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಸಪ್ರಶಾ/15ನೇವಿಸ/6ಅ/ಚುಗು-ಚುರ.ಪ್ರಶ್ನೆ/01/2020, 
ದಿನಾಂಕ:25/02/2020. 
Tokko 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಮರಾದ 


ಶಿ 


ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಎ.ಟಿ (ಅರಕಲಗೂಡು), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ154ಕ್ಕೆ 
ದಿನಾಂಕ:04.03.2020ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-। ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


೯ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ «154 
ಸದಸೈರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ಥಾಮಿ.ಎ.ಟಿ. (ಅರಕೆಲಗೂಡು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ :.04-03=2020." 
ತಸೆಂ ಪಕ್ನೆ ತ್ತರ 
ಅ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗೆರದಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌- 
'ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ- ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್‌-ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಹೊಳೆಸರಸೀಘುರ- 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು- 


ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು-ಬಡಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಕೇರಳಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 


ಬಡಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ | ಬ್ಯುವುಡೇ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವುದಿ್ಲ. 


ಕೇರಳಪುರಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 4.00 
ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ಸ್‌ ಸಂಚಾರ 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಆ | ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಥಪುರ ಘಟಕದ ಅನುಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104ರಲ್ಲಿ 
ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ | ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು 11.15ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ- 
ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಯ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಕುಪ್ಪೆ-ಕೇರಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಣನೂರಿಗೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗೂ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಘಟಕದ ಅನುಸೂಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ 93/94 ರಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯ 14.45ಕ್ಕೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ- 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ಕುಪ್ಪೆ-ಕೇರಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ 
ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಳೆಸರಸೀಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 
20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿಗೆಗಳು ,ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಿಂದ ಬಡಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾರಿಗೆಗಳು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಳೇನರನೀಪುಕ] ಹಾಳಾನಕಪಾಕ ನಿರ್ಗಮನ 
ಬಡಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಸಮಯ 6,45, 9.15, 12.15, 12.45, 
13.15, 16.30, 17.45, 


ಮೇಲ್ಕಂಡ  ಸಾರಿಗೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ` 


ಇ '| ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರವನ್ನು ರಾಮನಾಥಪುರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 
ಯಾವಾಗ ಮುನರ್‌ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು |16.00 ಗಂಟಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ- 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು-ಬಡಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ-ಕೇರಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 


(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ: ನೀಡುವುದು) | ಕೊಣನೂರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನೂತನವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ 


ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದಿನಾಂಕ. 15:03.2020ರಿಂದ ಕಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 26 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 Wn 
ಮ 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 110 ಜಿಪಸ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಮಾವ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03-03-2020. 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್‌) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, 


ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. se U S 
ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 6% pK 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ(ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ163ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


obit 


ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ_ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ (ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:163ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ನಾಸಿ, 


Ko 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಜಿ.ಪಂ) 
೬4 ೌಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


a ಪ 


1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರ್ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್‌), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 

3. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಸಮನ್ವಯ) ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ. 


Sen (RC) LA-LC 2020 FEB 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
15ಸೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 163 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಶ್ರೀಮತಿ'ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ(ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 


ಸಚೆವರು. 


[Cs 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಸೇರಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದಾದ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು, ಯಾವಾಗ 
ಬೇಕಾದರೂ ಬೀಳುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸದರಿ 
(ಅ) | ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ 
ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ರೂ.4.95 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಸಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಸುಮಾರು 70 
ವರ್ಷದ ಹಳೆಯದಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪರಠಚಾಯಿತಿ 
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ರೂ.495 ಕೋಟಿ 
ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು, 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಹಿತದೃಷ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದಿನಿಂದ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಷೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 10 ಜಿಪಸ 2020 3 


[A 
ಸ 
(ಕೆ.ಎಸ್‌.ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


po 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ 


ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


-—— ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಓಆರ್‌ 10 ಟಡಿವಿ 220: - ನ್‌ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 3/03/2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, KS 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕ್‌ 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, &4 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


* 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 


1359 ra 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 133 ಕೈ ಉತ್ತರದ 356/10 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


[ಬಿ.ಎ ಸವ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾಸಸಲಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು. - 
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ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌: ಡಿ. (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) 


ವಿಷಯ ಜೀರ್ಣೊದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, 
ಸ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 
ತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವ ಹ. ಳ್ಳ 
ಕಾನುನು ಚೆವರು ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಟವರು. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 04-03-2020. 
[847 ಫೆ 5 ಘುತ್ತರ 
೪) ಹಾಸನ ' ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀ ಲಕ್ಷೀ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು. 9೦೦ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ 
ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2018- | ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ" ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
: ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೀಣೊ 

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, "ಉಳಿಕೆ ಜೀಣೋದ್ದಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು. 
ಇನ್ನೂ ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ 


ಅವಶ್ಯಕೆ ಇದ್ದು, ಈ 'ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ 


ರೂ.233.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
2018 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ 
ರೂ.100.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ 
ಮೈಸೂರುರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ' ಕಾಮಗಾರಿ 


" ಪಣ 250 ಪ್ರಾಯೋ 
ದಿನಾಂಕ:19/9/2016ರಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆ 
ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ 
ಆಯುಕ್ತರು, ಪುರಾತತ್ವ, 
ಇಲಾಖೆ, 


ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
| ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ 
.| ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಬಳ್ಳೆ 
ಅನುದಾನವನ್ನು " ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೊಳೆನರಸೇಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ: ಶಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ" 
ಇಲಾಖೆಯಕರದ್‌ ಯಾವಾಗ | ದೇವಸ್ಥಾನ. ಉಳಿಕೆ ಜೆಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ | ರೊ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೆಗೊಳ್ಳಲು., ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 1 shai 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಜಸ 
4 ಕ್ರಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಅನ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 
ನೀಡುವುದು]? , 
ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 10 ಟಿಡಿವ 2020 BR 
! ಹ್‌ 
(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 


ಪ್ರಪಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರನಾಟಕ ವಿಧಾಸಸಲಿ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಜೆಸರು 
ವಿಷಯ. ... ತ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜವರು 
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ಶೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌, ಡಿ. ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) 


ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ "ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, . :ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 


ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


.. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: "04-03-2020. 
[34] Cr SEN ಉತ್ತರೆ 
ಳು) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು: ಸುಮಾರು 9೦೦ | ಹೊಳೇನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ 
ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2018- | ಸ್ಥಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ಕಾಮಗಾರಿ 
19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ರೂ.233.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
| ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೀಣೋದ್ದಾರ | ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ :-ಪ್ರಐ 250 ಪ್ರವಾಯೋ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ | 2018  ದಿನಾಂಕ:19/9/2018ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಜೀಣೋದ್ದಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕರಿತಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು | ರೊ.100.0೦ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು . ಆಯುಕ್ತರು, ಪುರಾತತ್ವ 
ಇನ್ನೂ ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ |ಸಂಗಹಾಲಯಗಳು . ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಅಪಶ್ಯಕಿ ಐದೆ ಈ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ ಮೈಸೂರುರವರಿಗೆ ' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಡೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 
| ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ, ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನ | ಪಗಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 4 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.98,00 ಲಕ್ಷಗಳ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಬಿಲ್ಲೆ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ಥಾಮಿ 
| —ಇಲಾಪೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ | ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳಿಕೆ ಜೀಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ | ರೊ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಸೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ೦ಡಿರುವ 
9) | ;ಮಗಳೇನುೂ - ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾ ಅನ್ನಿಸುವ 
ನೀಡುವುದು)? ’ 
LU _ 
ಕೆಡತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 10 ಟಿಡಿವಿ 2020 Ne 
HAC 
(ಸಿ:ಟಿ.ರವಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು - ಶೀ ರೇವಣ್ಣ. ಹೆಚ್‌. ಡಿ. (ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) 
_ ವಿಷಯ ಜೀರ್ಣೊದ್ದಾರ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ: ಬಿಡುಗಡೆ: 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
3 ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು.” 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 04-03-2020. 
[3 ಕ್ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ T ಉತ್ತರ 
“] ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ! 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, 


ನರಸಿಂಹಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು ೨9೦೦ 
ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2018- 
19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೀಣೋದ್ದಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, "ಉಳಿಕೆ ಜೀಣೋದ್ದಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಇನ್ನೂ. ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ 
ಅವಶ್ಯಕ ಇದ್ದು, ಈ 'ಅನುದಾನಕ್ಸಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ 
ಇಲಾಖೆಯ ಅಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 


ಹೊಳೇನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆ "ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ 
ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಪುಗಾರಿ 
ರೂ.233.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಡಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಃ ೦ಖ್ಯೆ ಪ್ರಣ 250 ಪ್ರನಾಯೋ 
2018 ದಿನಾಂಕ:1 9/9/201 8ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಡಲ ಕಂತಾಗಿ 
ರೂ.100.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು, ಪುರಾತತ್ವ, 
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಬೆ, 
ಮೈಸೂರುರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ' ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಕೆಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ 
. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ: ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀನರಸಿಂಹಸ್ಥಾಮಿ'| 
| ಇಲಾಖೆಯರವ ಯಾವಾಗ | ದೇವಸ್ಥಾನ ” ಉಳಿಕೆ ಜೆಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು?  (ಸಲಿಪೂರ್ಣ | ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು. ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಮಾಹಿತಿ ' ನೀಡುವುದು) _ ಸ್ಲೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. - 
sel 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು , ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ REN 
*) [ಕಮಗಳೇನು? (ಸಂಪೂರ್ಣ * ಮಾಟಿ ಅನ್ನಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 
ನೀಡುವುದು]? 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟೆಓಆರ್‌ 10 ಟಿಡಿವಿ 2020 


ಡೆ 
(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕೆರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿಪರು. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ವಿಷಯ 


159 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕನಾಟಕ ವಿಥಾನಸಬ್ರಿ 


ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌. ಡಿ. ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ) 
ಜೀರ್ಣೊದ್ದ್ಧಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ. 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, . ಕನ್ನಡ “ಮೆತ್ತು -ಸಂಸ್ಥತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 


ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಉತ್ತರಿಸುವ. ದಿನಾಂಕ: p 


04-03-2020. 


3a 


ಪಶ್ನೆ 


ಉತ್ತಕ 


i 
“) ಹಾಸನ 
“ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಸುಮಾರು 9೦೦ 
ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ 2018- 
19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜೀಣೋದ್ದಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
| ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು,  ಉಳಕಿ ಜೀಣೋದ್ದಾರ 

"| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಇನ್ನೂ” ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ 
ಅವಶ್ಯಕೆ ಇದ್ದು, ಈ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ 
ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು," ಉಳಿಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳ 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ: ನೀಡುವುದು) 


ಬಿಲ್ಲೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ; ತಾಲ್ಲೂಕು, 
ಹೊಳೇನರಸೀಮುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆ ಲಕ್ಷ್ಯೀನರಸಿಂಹ 
ಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರೂ.233.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಜೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ " ಪ್ರಣ 250 ಪವಾಯೋ 
2018 ದಿನಾಂಕ:19/9/2018ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ 
ರೂ.100.00೮ಕ್ಷಗಳನ್ನು ': ಆಯುಕ್ತರು, ಪುರಾತತ್ವ, 
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ' ಇಲಾಖೆ, 
ಮೈಸೂರುರವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ "ಚಿಲ್ಲಿ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ '್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥನ ಉಳಕೆ ಜೀಣೋದ್ದಾರ ಕಾಮಗಾರಿ 
ರೂ.98.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸ್ಥೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಲೇ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? ----- (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು]? 


ಆ) 


(8 


ಅನ್ಸಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 10 ಟಿಡಿಪಿ 2020 


SS 

ರ 
ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, `ಕನ್ನಡ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 


ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುತು, ಕ್ರೀಡಾ' ಸಚಿವರು. 


AON 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 08 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03-03-2020 


ಇವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 263ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಸಪ್ರಶಾ/5ನೇವಸ/6ಅ/ಚುಗು.. ಚುರ. ಪ್ರಶ್ನೈ1/2020, 
ದಿನಾಂಕ: 25802/2020. 


kkk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದ ದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌.ಯು (ಬಂಟ್ವಾಳ), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 265್ಕ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು "ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸ ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌) " 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-। ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 263. 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌. ಯು (ಬಂಟ್ವಾಳ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ; 04-03-2020 
ಕಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ | ” ಉತ್ತರ 
ಅ 


ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ ಸಂಸೆಯಿಂದ 
ನಡೆಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳು 
ಎಷ್ಟು; ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಿದ್ಧಲ್ಲಿ, 
ಕಾರಣವೇನು; 


ಬಂಟ್ಞಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 
ನಿಗಮದ ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಎರಡೂ 
ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ 
ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 
ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾರ್ಷಜನಾ್‌ ಸರಾ 
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 
1ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಸಾರ್ಪಜನಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು 
ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌-2018 ರಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದ 
ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪದಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯ 
ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
“ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ” ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ "ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ; ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ 


ನಿಗಮದ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೊರು 
ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ಪಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು | 


ಕಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 


ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಡಿ 08 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 


pr 
ನ 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸಪದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 
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ಸದಸ್ಯರ. ಹೆಸರು 


: ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌. ನಾಯಕ್‌. ಯು. (ಬಂಟ್ವಾಳ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಕ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮ 
ಆಕರ 7 ನರ್ಷಗಲ್‌ ನಾ ಇನ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 
ಮಚ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ |ಬ್ಯ್ಟುದ್ದ ಸುತ್ತೂರು ಮತ್ತು” ಮಂಗಳೂರು ಎಶಡೂ 
ನಡೆಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೆಂಪರ್ಕ ಸಭಿಗಳು ವಿಭಾಗಗಳು ರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, [ರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ 
ಕಾರಣವೇನು; ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 
ಸಭೆಯನ್ನು ನೆಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆ [ಇಲಾಖೆಯಿಂದ `ಸಾರ್ಷನನ್‌ ಸರ ಸವಾ ಸಂಪ್‌ ಸಭೆಗಳನ್ನು 
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಕೊಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟೆ.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
| ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ | ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌-2018 ರಿಂದ ಬಂಟ್ಲಾಳ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗೂ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ. ಮೇರೆಗೆ ಬಂದ 
s ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯ 
ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
“ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ” ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇ /ನಯನತವಾಗ ಇಷಾ ಪಸ ನಿಗಮದ`ಪಾತ್ತಾರು`ಹಾಗೂ ಮಗಳಾದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು | ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಉದ್ಬೇಶಿಸಿದೆಯೇ; ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ| ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು 


ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 
L_ 


ನಡೆಸಲು. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
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pe 
AM 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ. ಸಚಿವರು 


pe 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು " 


263. 


: ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌.ಯು (ಬಂಟ್ಹಾಳೆ) 
: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
ಕ್ರಸಂ. ಪಕ್ನೆ ಉತ್ತರ ರ್‌ 

ಅ [ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ವಾಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಟ್ಲಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವವಸ್‌ಯು 
ಮಚ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್‌.ಆರ್‌ಟಿಸಿ " ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ [ನದದ ಮುತ್ತೂರು ನುತ” ಮುಖಗಳೂ 
ನಡೆಸ ಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸೆಜಿಗಳು ವಿಭಾಗಗಳು ರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸದಿವುಲ್ಲಿ, ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ 
ಕಾರಣವೇನು, ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 

ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಭ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, 

ಆ [ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಾರ್ನವನಕ ಸಪ್‌! ಸಾರ್ನೆಜನಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು 
ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ | ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌-2018 ರಿಂದ ಬಂಟ್ಟಾಳ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದ 

ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ "ಕೋರಿಕೆಯ 
ಮೇರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 

“ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ” ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇ"/ನಮವಾತವಾಗಿ ಸನಾ ಮದ್ಯದ ಗಡ ಹುತ್ತೂರು ಹಾಗಾ ಪಾಂಗಕಾಡ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು | ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ; ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು | 


ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 


ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಡಿ 08 ಟಿಸಿಕ್ಯೂ 2020 


hs 
ಹ 


(ಲಕ್ಷ, ಟೌ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿಪರು 


Ka 


- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಚಿ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


:263 

: ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌. ನಾಯಕ್‌. ಯು (ಬಂಟ್ವಾಳ) 

: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
: 04-03-2020 


ಪಕ್ನಿ 


ಉತ್ತರ 


ಅ [ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ "ನಾ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್‌:ಆರ್‌.ಟಿ:ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 
ನಡೆಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳು 


ಬಂಟ್ನಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು | 
ನಿಗಮದ ಸುತ್ತೂರು ಮತ್ತು' ಮಂಗಳೂರು ಎರಡೂ 


ವಿಭಾಗಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ. | ಸ್ಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ 
ಕಾರಣವೇನು; ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 

ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆ [ಇಲಾಖೆಯಿಂದ `ಸಾರ್ಷಜನ್‌ ಸಂಪ್‌ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು 
2 ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಡೆಸದಿದ್ದರೂ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟೆ.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
| ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌-2018 ರಿಂದ ಬಂಟ್ಸಾಳ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದೇ ಇರುವುದು | ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗೂ ಜನಪತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದ 
ಮನವಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಕಲ್ಲಿಸ ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಕೋರಿಕೆಯ 
ಮೇಕೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 


“ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ” ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಇ [ನಿಯಮಿತವಾಗಿ "ತಾಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಪುತ್ತೂರು ಹಾಗೂ`ಮಂಗಳಾಹ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು | ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂಟ್ಥಾಳ' ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆಯೇ; ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು 


ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? 


ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 08 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


pS 
po 
(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ.ಸವದಿ) 


ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ' 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚೆಪರು 


L.U an. wm. 2G 


Ee 


ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 266 LMQ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಪ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿವಾಂಕ:೦3.03.2೦2೦. 


ಇನರಿಂದ, 
ಪರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಣೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, ಕ ಘ 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ 

ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 

ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ. (ಕುಡಚಿ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ ಚುಕ್ಟೆ 
ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ: ೦೮6 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತಲಿಪುವ ಬದ್ದೆ. 
“oo- 

ಶ್ರಿಂ ರಾಜಂವ್‌ ಪಿ.(ಹುಡಚಿ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ:೭೮6 

ಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದ ಉತ್ತರದ 35೦ ಪ್ರತಿರಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿದೆ 


ಲದತ್ತಿಶಿ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ಹಳುಹಿನಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


pe) 


ತಮ್ಮ ನಂಬುದೆಯ, 


ವಾ್‌ 
ue ಪಾಷ) 


ಶಾಖಾಧಿಕಾಲಿ 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ 
ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


- 


ಮಿ: 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. WN 
ಉತ್ತರಿಸಚೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಸದಸ್ಯರ. ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು 
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04-03-2020 
ಶ್ರೀ.ರಾಜೀವ್‌ ಪಿ (ಕುಡಚಿ) 


'ಮಾನ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಹಾಗೂ: 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು. 


ಕ ಪಚ್ಚೆ ಉತ್ತರ 

ಅ) ಕುಡಚಿ" ಮೆತಕ್ಷೇತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಸೆಂಖ್ಯಾತರು”`ವಾಸಿಸುವ § ಈ 
ಕಾುಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ -ಹೌದಮ- 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆಯೇ,; 

ಅ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಎಷ್ಟು" ಅನುದಾನ 2077-78ನೇ ಸಾಲನಲ್ಸ ಕಾರ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಡೆ; (ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು | ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಒದಗಿಸುವುದು) 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಠೂಃ325.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
100.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
(ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ) 

ಇ) ಅನುದಾನ” ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿ' ಸಂಸದರ] ಮ್‌ 8 
ಕೋಟಾದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು | ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾಸ್ಯ ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ 
ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ; ಶಾಸಕರ ಮನವಿಗಳ "ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ  ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

Fe `ನಹರಡದ್‌ ಜದ kip ಕಿ A 
ಬಿಡುಗಜೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 
ತಾರದೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಉ) ಸರ್ಕರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು "ರಾಜಕೀಯ ಪಾರತವಾಗ' RR ಸ 
ಇಂತಹ ಪರ್ಕನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು -ಬಂದಿರುಪುದಿಲ್ಲ- 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

'ಊ) [ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ'ತಾರದೆ ವಶೇಷ ಕೋಟಾದಡ ಪ: i « 
ನಾ ಪಕ NL 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಫಳ. ಘ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? 


oMWD 031MQ 2020 


ಸ ಸ 

AW 

(ಹ್ರೀಮಂತೆ ಬಾಳಿಸಾಹೇಬ ಪಾಟೇಲ್‌) 
ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಹಾಗೂ 
ಅಲ್ಲಸೆಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಜಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ನಡವಅದಳು 


ವಿಷಯ: ಸಂಖ್ಯಾತರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು (ಅಲಸಂಪ ನತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಅನುದಾಪಷ ಬಟಿಹುಗಡೆ $ pt 
ಓದಲಾಣಿದೆ: 1. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಷ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ ಕಂಡಿಕೆ-222. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆವಿಲಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 151 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2016, 
:04 07 2017 
3. ಸರ್ಕಾರಪ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 192 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2017, 
&:21-07-2017 
4, ಸರ್ಕಾರದ ಜದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆೇಎಂಡಬ್ಬ್ಯೂಟಿ 251 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2018, 
ದಿ: 06-04-2018. 
5. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಕುಡಚಿ, ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷರ ಪತ್ರ 
ದಿಪಾ೦ಕ:02-08-2018. 
Kk kkk 
ಪಸ್ಪಾವನೆ:- 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ(1)ರ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣದ ಕಂಡಿಕೆ-222ರಲ್ಲಿ ಸನ್ನಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ 
ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರೂ.800.00ಕೋಟಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 


ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಆಯವ್ಟಯದಲ್ಲಿ ರೂ.100. ೧ಕೋಟಿಗಳಮ 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ರಾಜ್ಯದ 
ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಡೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ Notified-Non Notified 
ಕೊಳಚೆ. ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಮುಖ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ 


ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ" ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಲಸಂಖ್ನಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 

y ಮಃ [) 

ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗೂಳಿಸಲು" ಸರ್ಕಾರದ 
ಸಿ ಸ್ಯ 


ಸಂಖ್ಯೆ (3)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲಸರಖ್ದಾತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
p) ನ 


ಲ ME ns eS 


ಷೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗಸುಣ 


ಯೋಜನೆಯನು, ಮುಂಡುವರೆಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಫಿ £ರ್ಷಿಕ4225-03-277-2- 10380) ಶೂ;400.00ನೋಟಿಗಳ 
ಅಮುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿರಿಸಿದೆ. 


ಮೇಖೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ 
ರೆ 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾವ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5)ರ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಚಿ ವಿಧಾಷ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಧಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಠೂ.300.00ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 


ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 658 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2018 
ಚೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ18-01-2019. 


ಪ್ರಸಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕುಡಚಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 


ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ 
ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು “ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನಿಯಮಿತ (ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌)” ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು “ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಗಳ 


.ಡಿ. 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ 


ಜದ ಕಿರ 


ಬೆಕ್ಷಶೀಹಿನ ಕ 4225-0 3-277-2 - 008 


p 


0ಲಕ್ಷಗಳ (ಮೂರು ನೂರು ಲಲನ್ಸ 
ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 192 ಎಂಡಿವಸ್‌ 


2017, ದಿನನಂಕ:21-07-2011ರ ಸರ್ಕಾರಡ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ರಯ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 


ಷರತ್ತುಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಮಂಜೂರಾಶಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಠಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ/ ಒಳಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು. 

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾಎ ಕೊರೆಯುವುದು. 

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಿರ್ಮಾಣಡ ನಂತರ 
ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ನೀಡುವುದು) ೫ 


p tls 


ಜುನ್‌ 


ಷರತ್ತುಗಳು 


2. ವಗರೆ ps Notified & Non-notified ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು 
ಹಾಗೂ 


ಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಧಾತರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು 


ಘಾಸಿ ಕಾಲೋನಿ, ಕೇರಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ. ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೊಳಚೆ 
ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


[ee] 


ಇ ಅಭಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂ ಸ್ಥೆಗಳು. 
ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿಷ್ಯಬ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಫೈದರಾಬಾದ್‌-ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿ. ವೃದ್ಧಿ 
ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುಸಠಾವರ್ತನೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. 


4. ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಕಾಲೋನಿ, ಕೇರಿ 


ಬ್ರಾ ಬಸಲಖಯ್ಯಾತಲಿ ಕಃ 

ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ « ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ 
ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾ ತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ/' ರವರು ಈಃ 

ಯೋಜನೆಯ ಸ: ಯೋಜನೆ ತಯನರಿಸುವಾ ಗ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 

ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ುಗಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇತರೆ 

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

6. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮ ುಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ತಪಾಸಣೆ. ಕೈಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ” ಗುಣಮಟ್ಟ 'ತೃಷ್ಟಿತರವಾಗಿರುವುದನ್ನು 
ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ. ಕ್ರಮವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


[oo 


4, 


7. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ jad 
ಜನೆವರಿ 20೪೪ರ. 


ಖೇಲ್ಲಂಡ ಅನುದಾನವನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಧ್ಯ 


ೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು 


Cf 
th 
ಸಿ 
[C3 
[3 
5 
; 


FD 03 ATP 2018, ದಿಪಾಂಕಃ 


14-05-2018 ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾಠದನ್ನಯ 


ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೆ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಮತ್ತು ಅಷರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 
Q. 
«EE 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ 


[eS ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ WA 
[er \st\i} 


ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, (ಅ ಮತ್ತು ಇ). ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯೆದರ್ಶಿಗಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಥ. ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬೆಳಗಾವ ಜೆಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ. 


ಜನ್‌ 


ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾ. ಪಂಚಾಯತ್‌, ಬೆಳಗಾವಿ ಜೆಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ. 


6. ವೃವಸ್ಥಾದಕ : ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌. ಗಾಮೀಣ "ಅಭಿವೃದ್ಧ ಭವನ, ಆಸಂಡರಾವ್‌ ವ್ಯಕ್ತ. 
ಬೆಂಗಳೂರು. 

7. ಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಗ್ರಾಹಕರ ಪೈವಹಾರಗಳು. ಅಲ್ಲಸಲಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಲಾಣಿ. 

ಹಜ್‌ 'ಮತ್ತು ವ ವಕ್‌ ಸಚಿವರು ಇವರ ಅಪ್ತ ಅರ್ಯದರ್ಕಿಗಳು, SE “ಜೆಂಗಳರು. 

pee « ೨ ಸ್‌ Pt py 


ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ ಮೆತ್ತು ವಕ್ಫ್‌ ಇ ಯವರ ಆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಾರದ ಪಡವಆದಚು 
ವಿಷಯ: " ಅಲ್ಬಪಂಬ್ಯಾತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾನಿಪುವ ಪಡೇಶಗಳಲ್ಲ 
ಮೂಲಭೂತ: ಪೌಜಂಯ ಚೆನ್ಮು ಒದಣಿವಲು (ಕಾಟೊೋಬಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 
ಪ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೊಪಿನು. ಅನಮುಷ್ಣಾವದೊಆಪಲು 
ಮರಜೂಲಾತಿ ನೀಡುವ ತುಲಿಡು. 
ಓದಲಾಗಿಡೆ:1. 2೦1 -18ವೇ ಪಾಅನ ಆಯಪ್ಯಯ ಭಾಷಣದ" ಕಂಡಿಪೆ--೦೦೦. 
೦. ಜರದ ಬೆಂ ಸಂಖ್ಯೇ: ಎ೦ಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 151 ಎಂಡಔವಸ್‌ 2018 
[a 4-2-207. 


8. ಆದೇ ಸಂಖ್ಯೆಃ ವಿಲಡಬ್ಬ್ಯಡಿ 192 ಬಐಂಡಿಬನ್‌ 
21-07-2017 

ಸ] ಪಂಖ್ಯೇಃ ಖಂಥೆಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 257 ಎಂಡ್‌ 
i: 06-04-2018 | 

ಅಹಾರ ಮಡ್ತು ನಾಗದೆಲೀಕ್‌ ಪರಬರಾಬ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅಲ್ಪಪಂಖಯ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ, ಹಜ್‌ 
5ನ ಸಚಿವರು ಇವಟೆ ಜಪ್ಪಚಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಮಾಪಗ್ರಾವ್ಯ/ 
12105/2018, ದಿನಾಂಹ೧2- 1-2೦8 


Rk rk 


ಮೆಲೆ ಓದಲಾದ ಸ (ರ್ತ ಸನನ್ಯಾವ್ಯ ಮುಖ್ಯಮೆಂತ್ರಿಗಲು 207-18 
ಮೊ ವ ಸವ್ಯ ಖರೆ ಸಂಗಿಜೆ-೧೧೦ದಣ್ಲ ಗುಲ್ಬ್‌೦್ಯಾಣ್‌ದು» ಹೌಸ್ಸಾಗಿ 'ನಾನಾಸಸನ್‌ 
ಪ್ರದೇಶಗಟಲ್ಪ ಮೊಲಭೂಡ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬದರಿಪಲು: ರೂ:8೦0.೦೦ಜೊಗಲ ಪ್ರಿಯಾ 
ಯೊಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿ, ಅಮಷ್ಣಾನಗೊಆಪಲಾಗುವುದೆಂದು ಘೊಂಷನಿರುಡ್ದಾರೆ. 


ಮೇಲೆ ಓದಲಾಚಿ ಅಮ ಪಂಖ್ಯೆ (೭)ರ ಪರ್ಕಾರಿ ಅದೆಂಶದಲ್ರ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರು 
ರಾಭ್ಯಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಲ್ಲೆಯ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಪಗಚಲ್ಲ, ನರರವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲವ Notified & Non 
Notified  ಹೊಳಚೆ ಪ್ರಜೆಂಶದಲ್ಲ ವಾಫಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲ ಹೌಕರ್ಯಗಟಂದ 
ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಸ್ಥತದಕಲ್ರ ಐಬೊಂದು ವಿಶೇಷ ಯೊಂಜನೆಯಡ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ 
ಕಾಲೋನಿರಳಲ್ಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಲಿಗಟವ್ಳು ಕೈೊಂಡು 
ಅನುಖ್ಠಾನಗೊಆಪಲು ಪರೂರದ ಮಂಲಜೂಲಾತಿ ನಿಂಡಿ ಅದೇಪಿಲದೆ. 


ಯಾದ 
PARNCION 


ಮೇಣ್‌ ಔಡಲಾದೆ 


(CSR! 
೪ 


ಮೊಲೆ ಓದಲಾದ ತಮ ಪಂಖ್ಯೆ (ಪುರ ಆ ಏಪ್ಪನಿಯೆಲ್ಲ ಮಾವ ಇಲೂಖಾ ಪಜವರು 
ಬ್ಯದ ೨೦೩ ಏಭಾವಾಪಭಕ ಕೇತ್ರಗಳಟ್ಲಿ ಇಮುಡ ಅಲ್ಲಪಂಖ್ಯಾ'ೆ ಜಾಲೋನಿಗಲಲ್ಲ 


ಅಭವಪೃದ್ಧಿ ಕಮರಾಲಿದಚನ್ಪಿ ಸಾಳ್ಳಲು ಕ ರೂರ-೦೦ಲಕ್ನಗಳ MS 
ಅಡುವ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಜಖಿರುಲ್ಲಾರೆ. 


3 
K 


ಪದರಿ. ಪ್ರಪ್ಲಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶಿೀಲ ಪರ್ಕಾರದು ಆರ: ಕೆಕಕಂಡಲಂತೆ ಅದೇಶಿಖಿದೆ. 


ಪರಾರಿ ಅದೇಶ ಪಂಬಫ 


2018, ಬೆಂದಳೂಧರು. ದಿವಾರಿಪ: ೦3-1 


ಚ್ರಪ್ಲಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನ -ಆಈಂಶದಆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ.” ಮಾವ್ಯ ಮು 


ಸದ  ಅಭುವೈ! fy 


ಶನಿ 2 ಈ ಮಲ ವಾಪಿ 


ಖಮುರತಿಗೇಕ 
ಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೇತ 


ENT) 
3 RET 


i p 


Co) 4 
ಅಟಪಂಡ ಮೂಗಿ ಕಾಯೆ ವನ್ನು [SN ರಾಜ್ಯದಳ್ಲನ ಬಚ್ಚು 22% ವಿಭಾವಪಭಾ 


> ೧ೀ೪ನ್ನಸಬ (ಹಾಕ 


ಯು ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಲಯದಟು ಮಾಡ) 


kN 


ps K 
ದಾನನಮ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅದೊಶ ಫಂನ್ಯಣ ಎಂಡಬ್ಯೂಡಿ 192 ಎ೦ಿಹಿಎಖ್‌ 2೦. 


-೦7-2೦1/೮ 


ಉಲ್‌ ಈ ಪಲಹಂ೦ದ 


ಮರಿಜೂರಾತಿ 'ವೀಂಡಿ: ಆಃ ಇದೇಹಿಖಿದೆ 


ನ 


೨ ಕುದ್ದ ಮ ವೀಲಿನ ವ್ಯವನ್ಥೆ ಪುವುದು. 

4. ಅದತ್ಯವಿದ್ದಳ್ಲಿ ಹೊಳವೆ ಬಾದಿ EES 

4. ಅದತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲ ಪಂದ ಪ ಜಾಲಂಮಿರ್‌ತೆ ದಿಯಾ [a ಇಸ೧ಸದೆ 
ನಿರ್ವಹಣೆಣೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುಪರ್ಬಿದೆ ನಂಡುವುದು) 


ಷರತುಗಳು 


4 ಅಲ್ಲಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿದಳಲ್ಲ ಮುಳ್ತಿಂ. ಪ್ರಿಶ್ಲಿಯನ್‌. ಜೈನ್‌, ಭೌದ್ಧ 
ಸಿಖ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಪಿ ಫಮುದಾಯದವರು ಶೇ.5೦೫ರಷ್ಟು 
LS 


ion-notiied ಹೊಟೆ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳು 
ಸಗ ನಧಿ ಅಘ 


ಮ 


ಪ್ರದಿ 


ವದನ 


, ಿಜಂದಿರಚು. ಅಲ್ಪಪಲಸ್ಯಾಪರ 
ಲ್ಯಾ ಇಲ? ಬೆವಪಡು ಕೂತುಯಾಗಿಗಳಿವ್ನೂ ಖದಿಶಿಂಲಾಪಿ: ಆಲ 
ಬಿಲ್ಲೆಯ ಇಲ್ಲ ಸಂದ ವೃಥ ಕಲಿನಿರಬೆಲಕು. 


ಮ 2 
ಸು 

k 
ಎದಿ 


ಠ. ಜಲ್ಲೆಯ ಜಲ್ಲಾ ಅಭಿಕಾದಿಗಟು, ಅಲ್ಲನಂಖ್ಯಾಡರ ಶಲ್ಯ್ಯಾಣಿ ಇಲಾಖೆ! 
ರಪರು ಈ ಯೋಜವೆಯ ಜಯಾ ಯೊಜನೆ ತಯಾರಿಪುವಾಗ ಪಡಲಿ 
ಯೊಂಬನೆಯಲ್ಲ ಸ್ಥಗೊಚ್ಚು ಹರುವ ಜಖಸುಗಾಲಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ 
ಪಕರಾರಬ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಸೌಲಭ ಪಡೆದಿರುವಬಿಲ್ಲದೆಂಬಂ 
ಮೈಢಿಂ ಬ 


ದೃಢಂ 


oa ನನೆ ನೊಲು ಅಾಮರಂಲಿಂ) 
iid, 


ತೆ ಸಲ 
ಖಹತ ಮಲಿಕ 


ಕ್ತ 
7, ಅಲ್ಪಲಲಖಕ್ಯಯರ ಅೂಬೋನಿಗಲ 
iis N} 


Kt 


ಅಟುಪ್ಯಃ ಟ್ಹಿದೆ ಬಡಹುದೆಡೆಯಾದೆ 
ಮ ಜವವಲ ಇಂ೨ದೊಟಃ ಉನಯೊೋಗಿಸತನ್ನಯ್ಲು, 

್ದ _ ಹಿಂನ್ಲ್‌ ಪಣೆಯು ಅವಭ್ಯಾಕ೫ಿ 
pa ನಳಿಗೆ Any ಸ ಮುದುಕರ 


ಮಲ್ವಂಡ ಅಮದಾನವಟ್ಟು ೭ 208-0 de ಲಕ್ಸಶಿಂಸಿ BALLS O0S-TTT-- 
1008 ಯಾನ ಮುಖ್ಯಮುಂತ್ರಿ ೧! ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೊಂಜವೆಟಯಿಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಪೌನೆಯ್ಯ 


ಇದರಿಪಲು ವಿಲದಿಪಡಿಪಲಾದ ರೂ.4೦೦ ಅಲೊಂಟಡಟ ಅಮದಾವದಲ್ಲ ಭರಿತ ಸಕ್ಕದ್ದು. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನೆಕಾಣಟಿ ಆದೇಪ souks iD 03 TFP 208, ದಿಲಾಂ: 
14-05-2೦18ರ, ಇಲಾ ಜಾಂಯ£ದನಿೀಯೆ: ಪ್ರತ್ಯಾಯೊಂಜಿರಲಾದ 
ಅಧಿಜಾರದನ್ನಯ ಹೊರಡಿನಬಾಗಿದೆ. 


ವಾಲಿ ಲವಿಟ್ಯಯಾಲದ ಆಬೆಖನಮುಲನಟಿ 
ಮಣ್ಣು ಅವರ ಹೆಪೆಲಿವೆಲ್ಲ, 


ಈ ಸರದರ ಖಲ ಮಣು ಬ್ಯುಕಾಂಯದನ. ಲರ: ಬಿಲಾಸ್‌: ಉಲ 


ಚೆ ಟೊ. M 


£0 ೬3 


2. ಹಜಾರದ 
ಬೆಂ 
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಗರೀಟಿ ಪಲೆಬಲಾಣು ಬ್ರೂಹಕರ ಪಪಾತ 
ION id ಆಲ ಶಿ, ಹಜ್‌ ಮೆಚ್ಚು ಬಖ್ಸ್‌ ಪೆಚವರು ಇಖರ ಖ್ಯ 
ಕತಯ್ಯದಡಿೀಗಚು, ಬಧಾವಸೌಭೆ. ಬೊಗಳೂರು" 


ಲ್ಯ [or 


ಉಲ್ಲ 


ಉಲ ಬಲಯನ್ಟೇಸರ ಕಲಾ ಬಮ ಸೊಮ ಅರಿವೆ ಬ 
iy [x 


y 
J 


ಪೇನ 


13. dos ಫ 


14. ಈ oe 


[eR ig Sol WD NS ಟ್ರ 


437 ಪ್ಯೂರಿಣಿ 
ವೇಷ ೬ಲ್ಲಾ ಬ ಖಟ್ಟದ pak ಖಿ ೫3 ಸಸ್ಯ೧ಣಿ 
FOOL: ಬರಿ. ಖಭಾವ ನನ ಬೆಂದು. 
ನರು ಖಲಂವೆ. 
7..ಎಲ್ಪತ್ಞಿ ಬ Ak ೪ ಖಳಿವಾಧಿನಾದಿದಟು (ನಿದೆ ಗಣ 
ಗಾಲವ ¥ ಸಾ ಕರೀಸಗಸೆ ಜಾಯ್ತಿ 


ಪಗೋಲಟಿ ಹಪ 


Moa 


ಮುಖಂ) 


೨ ಟಿಯ್ಸಾ CN) 
MN ಪಳ nH) 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ವೈಎಸ್‌ ಡಿ- ಇಬಿಬಿ/8/2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾ೦ಕ: 03.03.2020. 


ಇಂದ, (@ 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, U4 ¢ 

ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, 08೦ 
ಬೆಂಗಳೂರು. ou 3 


ಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ 
ಯು. (ಬಂಟ್ಠಾಳ)ಇವರ ಚುಕ್ಸೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂ೦ಖ್ಯೆ:264ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


KERRRAKE 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಯು. (ಬಂಟ್ಠಾಳ)ಇವರು 
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:264ಕೆ ಉತ್ತರದ ೮ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
(e3[an90 


(ಬಿ. ಎಸ್‌. ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ : 264 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ :04.03.2020 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ರಾಜೀಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಯು. (ಬಂಟ್ಥಾಳ) 
ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತು, ಕನ್ನಡ 


ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು 


ಕ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಂ ಸಿ 
ಅ) ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಸುಗಳ | ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತೆ 
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ  ಕ್ರೀಡಾಭ್ಯಾಸ | ನಿವೇಶನ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ 
ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ | ಆಧರಿಸಿ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕ್ರೀಡಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಂತ 
ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆಯೇ; ಹಂತವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕಶ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಲು 
| g f ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ | 
ಆ) | ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ಥಾಳ | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ | ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಈವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನೀಡಿದ 
ಅಸುದಾನ ಎಷ್ಟು; 
(ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
|ನೀಡುವುಡು) _ § 
ಇ)| ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ | ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಯಿಂದಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, | ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ವಿಬಿಯೋಗಿಸಲಾದ ಮತ್ತು | ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ! ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? (ಸರ್ಕಾರದ| ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 
ಆದೇಶಡೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಪೈಎಸ್‌ ಡಿ-/ಇಬಿಬಿ/8/2020 


ಇ 


ಹಿ. ಟಿ. ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೆತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕೀೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 


ವಿಷಯ : 'ದಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ. ನೀಡುವೆ ಬಗ್ಗೆ, 
ಓದಣಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆೇಯುಸೇಇ 377 ಯುಸೇಕ್ರೀ 2016, 
ದಿನಾಂಕ:18.01.207. 
2. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರ 
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿ ಪೈಇಎಸ್‌/ಕ್ರಿಯೋ/25/2016-17, ದಿನಾಂಕ:01.08.2017. 
sk 
ಪ್ರಸ್ತಾಖನೆ: 
ಮೇಲೆ' ಓದಲಾದ (1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಅಮ್ಯುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ರೂ.100.00 ಲಕ್ಸಗಳ ಅಂಬಾಜು 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಈಾತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. 


ಸದರಿ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ.1000 ಕೋಟಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ: ವಿಪರಪಾದ ಯೋಜನಾ ಪರದಿ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ಕಳೋದಿ. ಮೇಲೆ 
ಓದಲಾಡ (2)ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ" ಇಲಾಖೆ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು 
ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ" ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯುಸೇಇ 377 ಯಂಸೇಕ್ರೀ 2016 
ಬೆಂದಳೂರು, ದಿಸಾಂಕ:08.11.2017 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ 
ತಾಲ್ಲೂಕು; ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು. 535 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಚ್ಚಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ೂ.1000.00 ಲಕ್ಟ್‌ಗಳ್‌ (ರೂಪಾಯಿ: ಒಂದು" ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ) ಅಂದಾಜು 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು". ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ 


ನೀಡಿದೆ 
ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು fx ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 
ಸಂ (ರೂ:ಲಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 
} ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಪ್ಫಡ'ನಿರ್ಮಾಣ § § 3560 


1 

7 ಬ್ನಿನಾದ ಮುಳ್ಳುತಂತ ಚೀಪೆ 
3 [400 ಜ್ರಾ್‌ ಮಾರ್ಗಡ ಸರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟು 

4 ತಡೆಗೋಡೆ ಪತ್ತು 'ಕಾಮಿದಾಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ | 
5 

6 

7 


ಸಂಪರ್ಕ ಠಸ್ತೌಯ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಜರ್‌ 'ಪ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಮತ್ತು ಆಟಿಡ 'ಪ್ಯೈದಾನ ಸಿದ್ದತೆ 
Lo ಲಕಿ ಈ" G ಸ 
ವೀಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳು 


| 
ಒಟು ಲಂಬ ವೆಚೆ | 
ಚ f ಆ \ 


ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ4202-03-102-0-03- 386 ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ; ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನ್ಸಿ ಪ್ರಸಕ್ತ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಿಂದ ಭರಿಸಿಕೊಂಡು "ಅನುದಾನದ 
ಕೊರತೆಯಾದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ" ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆಃಸಿ: 69512017ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ 
ಸಹಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ' ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೌಯಖ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯ: ಆಅ.ಜ. 673 ವೆಚ್ಚ-7/2017, 
ದಿನಾಂಕ:14.09,2017 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ್‌ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ: 'ಆದೇಖಾನುಸಾರ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, 


(ಆರ್‌. ಪ್ರಭುಶಂಕರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ. 


1. ಪ್ರಥಾನ' ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, (ಎ ಮತ್ತು ಇ) ಕರ್ನಾಟಕ, ಪಿ.ಟಿ, ಪಂ.5329, ಬೆಂಗಳೂರು. 

2. ಪ್ರಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, (ಚಿ ೩ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಐ), ಕರ್ನಾಟಿಕ, ಪಿ.ಬಿ. ನಂ.5398, ಬೆಂಗಳೂರು. 

3 ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, (ಇ & ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ), ಕರ್ನಾಟಿಕ, ಪಿ.ಬ. ನಂ.5398, ಬೆಂಗಳೂರು. 

4, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

5. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜ್ಯ "ಹುಜೂರ್‌" ಖಜಾನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

6. ಮಾನ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ; ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ವಿಕಾಸ: ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

7. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯುದರ್ಶಿರವಗ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (ಸಚೆಪ ಸೊಪಟ) 

8. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ: ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ/ಯುವ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಡಾ ಇಲಾಖೆ. 


9. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯೆದರ್ಶಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ಸ್ರೇಡೌ ಇಲಾಖ್‌ 


10. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪತಿದಳು. 
ks Ke: 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/1:ಆರ್‌ಆರ್‌ಿ:೦೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ರ್ರಾಮೀಣಾಭವೃಥ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಿ 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪಚಿವಾಲಯ, 
ಕೊಠಡಿ ಪಂ೭1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಪಭೆ ಚಷ್ಷ-ಮಶತಿನ/ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:\8ಿದೆ 
ಉತ್ಪರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುಂತು. 


pe 


ಮೇಲ್ದಂಡ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಪಂಬಂಧಿಖದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುತ್ಕ-ದುರುತಿನ/ಚುಕ್ಷೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ಸೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: (1 ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿದ್ದಪಡಿನಿ 1೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿದೆ ಲದತ್ತಿಪಿ ಕಳುಹೀದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಪಿ, 


hy 


ಹ 
ಉಪ ನಿದೇ: ರು (ಪುದ್ರಾ ) ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಪರ್ಕಾರ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮಿಂಣಾಭವ್ಯದ್ದ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಚೆ 


ಇಷ್ಣದುರುತನ್ನದೆ ಪ್ನ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 
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ಪದಪ್ಯರ ಹೆನರು 


ಶ್ರಿೀ ರಾಜೇದೌಡ ಬ.ಡಿ. (ಪೃಂದೇದಿ) 


ಉತ್ಪಲಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ೦4.೦3.2೦2೦ 

ಕನ] ಫಕ್ಸಪ 7 ತ್ತರ 

e. | 2018-1೨ನೇ ಪಾಅನ ಶೃಂದೇರಿ ಬರವಿದೆ. 
ವಿಧಾನಪಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ಷೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಲೆಕ್ಟ ಶಿಂರ್ಷಿಕೆ-3054-80-196-1- 2೦18-9೨ನೇ ಪಾಅವ ಶೃಂಗೇರಿ 
೦3-3೦೦ ರಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ವಿಧಾನಪಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ನೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಟ 
6 ಕೋಟ ರೂ ಅನುದಾನವನ್ನು ಷ್ಗಿತ ಶಿೀರ್ಷಿಹೆ-30೦54-80-196-1-೦3-30೦೦ ರಡಿ 
ಗೊಳಪಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ವೆ ಡೆಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ರೂ.6.0೦ ಹೊಂಟ 
ಬಂದಿದೆಯೆಜ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥದಿತ ಅಮುಬಾನದ ಪೈಕಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂಡದಲ್ಲ ರೂ.2.೦5 
ದೊಆಪಲು ಕಾರಣವೇನು; ಹೊಂ ಅನುದಾನದ ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು 

ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. 
=. 

ಆ. ೧ಡೆಗೊಳಪಲಾಗಿರುವ ಕಾಮದಾರಿ | ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಪ್ರಮ 
ದಳದೆ' ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಫೈದೊಳ್ಳಬೆಂಕದೆ. 
ಮಾಡಲು ಶ್ರಮ ಕೈದೊಳ್ಳಲಾದುವುದೆ? 

ತ ಸಂಸ್ಕಾಗ್ರನಪಸ್‌ಗತರ್‌ಾರ್‌ಸಪ೦ಿರರ 
2 
£8, 
py pi 
(ಜೆ.ಏಸ್‌-ಪಂಶ್ವರಪ್ಪ) 


ದ್ರಾಮೀಣಾವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಜಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


——— ಸಂಖ್ಯೌಕಸಂವಾ 5 ಕವಿಸ 2020 ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, - 


ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿನಾಂಕ-3--- 3-2020. 


ಇಂದ:- 
ಸರ್ಕಾರದ ಕ್‌ರೂವೆರ್ಶಿಗಳ್ಳು, 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖ 


ಬೆಂಗಳು ರು. 
ಇವರಿಗೆ:- U 
' ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ / ಎಘಾನಹರಿಷತ್ತು 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


. ಮಾನ್ಯರೆ, 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ತರದ 10೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
Nau 
\Ao ಬ pS 
(ಪಿ:ಎಸ್‌.ಮಾಲತಿ) 


ರ್ನ್ಣರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ತಿ 


a 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ: ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಜ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 188 i % ನ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ (ಶೃಂಗೇರಿ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥತಿ, ಯುವಜನ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡ್‌ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
1. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕನ್ನಡ `ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ bed ' ಹೌದು 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ \ | - | 
2.| ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ - ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕೆನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕನ್ನಡ 
ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು | ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲು [ಸತಹನ್ನು-ಅನಾಸರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ | 
ಕಾರಣವೇನು; 2 


3.| ಸಾಹಿರ್ಸ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಲು ಕನ್ನಡ 
-] ವಿಷ್ಟು; ಮಂಜೂರಾದ ಅನುಬಾಸ ಹಿಂಪಡೆಯಲು | ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ 
5 [ಕಾರಣಿವೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಮಂಜೂರು ' ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ 


ಯಾಪುದೇ ... ಮೊತ್ತವನ್ನು 

ಹಿಂಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
4.| ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಯಾವ|ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿಡೆ. ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವಿಕೆ ಆಯಾ 
ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು. 'ಅಥವಾ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ | ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 


ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. 


ಯಾವುದೇ  ಅಮಾಯಕರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂವಾ ೦೫ ಕವಿಸ ೨೦೨೦ ಸ 
4 


(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, 
ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚೆವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಗ್ರಾಅಪ/215/ಗ್ರಾಪಂಅ೧ಂ0 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02-03-2020. 
ಇಂದ, fo 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಪಂ.ರಾಜ್‌) € 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, 2೦ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, pL) 
ವಿಧಾನ ಸಭೆ, H % 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ 
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ. (ಶೃಂಗೇರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 191 ಕೈ ಉತ್ತರ. 

ಉಲ್ಲೇಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ರವರ ಪತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರಶಾವಿಸ/5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರಸಂ.191/2020 ದಿನಾಂಕ: 
24-02-2020. 


ke 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ. (ಶೃಂಗೇರಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ 


ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 191 ಕೈ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು 


ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
Noe Sy, 
(8ಜಿ. ನಾರಜಾಣ  ೨(26 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ. 
ಪ್ರತಿ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಮನ್ವಯ) ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ. (5 ಪ್ರತಿಗಳು) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವವರು 


2 391 
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟ.ಡ. (ಶೈರಿಗೇರಿ) 
04-03-2020 
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು. 


Let 
pl 
[) 


ಪಗಳ 


ಉತ್ತರಗಳು 
% 


[(] 


ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ 
2017 ರಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ 
ಆಪರೇಟರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ 
ಈವರೆವಿಗೂ ನೇಮಕಾತಿ 
ಮಾಡದೆ ವಿಳಂಬವಾಗಲು 
ಕಾರಣವೇನು; 


ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರ ಆಪರೇಟರ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ 
ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಡಾಟಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಆಪರೇಟರ್‌ ಹುದ್ದೆಯ 
ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 


ಯಾವ'ಇಾಲಮಿತಿಯೊಳಗಾಗಿ 
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ 
ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು? 


The Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj 
(Staffing Pattern, Scales of Pay, Method of 
Recruitment and Conditions of Service of 
Employees of Grama Panchayat) Rules, 2020 ರ 
ಕರಡನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಶೋಧನೆ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


PE) 
pe 
ಘ್‌ 
(ಕೆ.ಎಸ್‌. ಈಶ್ನೆರಪ್ಪು 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವ್ಯ ತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
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ಬೆಂಗಳೂರು, ಕ:04-03-2020 

ಅವರಿಂದ 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 3 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. YS 

ಅವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 4 4% 

ವಿಧಾನಸೌಧ, H 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 190 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 
ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.190/2020, ದಿನಾಂಕ: 24-02-2020. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾದ ಮಾನ್ಯ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 190 ಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
aa 
(ಬಿ.ನಂದಕುಮಾರ್‌ ) 


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ-2. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


: 190 


: ಶ್ರೀ ರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ.ಡಿ. 


: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ತ್ತ : 04-03-2020 
ಇಂ. ತ್‌ ಕ್‌ 
(ಅ) |ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ § 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೊಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಸಾರಿಗೆ 
| ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪುನಶ್ನೇಕನಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ 
ಮುಂದಿದೆಯೇ; 
| ಕಫ ಸಹ ಸ 
(ಅ) [ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥ ಡಿಸೇಲ್‌ ಪರಾ] ಸೌನ್ನ ಸಹಕಾರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪುನಶ್ನೇತನಕ್ಕಾಗಿ 
ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುಪ ಬಗೆಗಿನ 
ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮೆ 
§ ವಿಷಯವು ಸರ್ಕಾರದ ಇ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, 
ತೆರಿಗೆಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯತಿ ನೀಡಿ | - ವ 
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಮನಸ್ಟೇಶನಗೊಳಿಸಲು  ಅವಣಾಕವದೆಯೆನು |: ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀರಿಸಲಾಗುತಿದೆ 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಗ್ಗೆ ಈ 
'ಇ) ಮೀನುಗಾರರ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ದಣ ದರದಲ್ಲಿ] 
ಡಿಸೇಲ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸಹಕಾರ 
ತತ್ಸದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಡಿಸೇಲ್‌ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ರಿಯಾಯತಿ ನೀಡಬಹುದೇ: 
|(ಈ) ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ | ಸಹಕಾರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಪ್ಪ ರವರು 
ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪರ್ಯಾಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? | ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಜಲು 
ವಾಹನಗಳು ಸಂಚೆರಿಸಲು ಕಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಟಿಡಿ 07 ಟಿಡಿಕ್ಕೂ 2020 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


p gy 
(Ny 


ಕರ್ನಾಟಕಸ್ಕಾರ ——— 
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ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04-03-2020 


ಇವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. © 

ಇವರಿಗೆ: Q\. 000 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 43 ೧0- 
“oN 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಎ.ಟಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ153ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ "ಸಂಖೆ ವಿಸ ಪಶಾಗಿನೇವಿಸ/6ಅ/ಚುಗು- ಚುರ.ಪುಕ್ನೆ/ 


01/2020, ದಿನಾಂಕ: 25/02/2020. 


Kokko 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ಥಾಮಿ ಎ.ಟಿ (ಅರಕಲಗೂಡು), ಇವರ ಜಕ್ಕ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ153ಕ್ಕೆ 
ದಿನಾಂಕ:04. 93. 2020ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-। ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಶಾಲಾ/ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ '' ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ | ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವ 


ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; | ಹೊಳೆನರಸಿಪುರ 
ಸ್ಯ ನಿರ್ಗಮನ: ಸಮಯ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 133 
ಸಹಸ್ಥರ: ಹೆಸರು -- - ಶ್ರೀ ಪಾಮಸ್ಸಾಮಿ ಎ.ಟಿ: (ಅರಕಲಗೂಡು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
ಕಸಂ. [ನ ನ ಪತ್ನಿ b JE Bk - Ne | 
ಅ ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ | | 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಿಂದ | 
| ಹೋಬಳಿ ಹೊಳಿನರಸೀಪುರ-ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು- | ಕೇರಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು, ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ, | 
ಬಡಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೇರಲೆ-- ನೇರಲೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ | 
| ಕೇರಳಾಪುರ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಸ್ಸ್‌ | ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ | 
ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ | 
| 
| 


| ೫ _ oR _ || ಹೊಳೇನರಸೀಹುರ- 
ಆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00ಕ್ಕೆ, ಕೇರಳಾಪುರ 6.45, 915, 1215, 
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 230ಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 400ಕ್ಕೆ ರ 1315, 1.30, 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕೇರಳಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ | _ ಸರು ಕ 
ಕೇರಳಾಪುರ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಎರ್ಗಮನ ಸಮಯ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 03 ಬಾರಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ || ಸ್ಯರ್ರ್ಞಪುರ.. | 

ಗ್ರಾಮಾಂತರ  ಶಾಲಾ/ಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ || ಜ್ಞೂಳೀನರಸೀಹುರ 1715 730, 815. 


ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ 105, 1.30, 1315, 
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರವನ್ನು 15.00 

| ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ SEE 
i b 

[ ಇ [ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಲಾಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು | 
ಎದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತಠು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ | ಶಾಲಾಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ | 
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿನಿಂದ ಬಸ್‌ ಸಂಚಾರ |ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ | ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 19 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 


ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕ:೩, ೦೨.2೦೭೦. 


ಸಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/1:ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:2೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ: 
ಪರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲ್ಲು 


ಆ 4 pe 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, © 
ಹೊಠಡಿ ಪಂ:೭1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಕ್ನೆ-ದುಠುತಿನ/ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ:06 ದೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಹುಲಿತು. 


pe 


ಮೆಂಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚೂತ್ಪ-ದುಶುತಿನ/ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ೦6 ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಿದ್ದಪಡಿನಿ 1೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿದೆ ಲಗತ್ತಿಲ ಕಳುಹಿನಿದೆ. 


w 
ಉಪ ನಿದೆ ಶಕರು ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಈರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನನಭೆ 


ಚುಕ್ಷೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ೦೮ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಪದಸ್ಯರು 


; ಶ್ರಿ ರಾಜಾ ವೆಂಶಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್‌ (ಮಾನ್ಸಿ) 


ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ಬಿನಾಂಕ : 04.೦3.2೦2೦ 
ಉತಡ್ತಲಿಪುವವರು 4 ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ಪಜವರು 
ಶ್ರಪಂ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ಸರ 
2೦8-19ನೆೇ ಫಾಅನಲ್ಲ ರಾಯಚೂರು | 2೦18-1೨ನೇ ಪಾಲನಲ್ಲ ಸುವರ್ಣದ್ರಾಮೋದಯ 
ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುವರ್ಣ ವಾಮ | ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ, 

ಅ) | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಕೆ | ಅಂಗಸ್ಲೂರು; ಮಾನ್ವಿ. ರಾಯಚೂರು ದ್ರಾಮಿೀಣ ಮಡ್ತು 
ಕಾಮದಾಲಿಗಆದೆ ಇಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಫ್ಲೇತ್ರಗಆದೆ ತೆಲಾ ರೂ.5೦.೦೦ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು ಮಾಹಿತಿ | ಲಕ್ಷಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.25೦.೦೦ ಲಕ್ಷದಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಒದಣಸಪುವುದು) ಹಂಜಕೆ ಮಾಡಿ ಆಡಆತಾತೈಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಂಡಲಾಗಿತ್ತು. 
[ಮಾನ್ಯ ನಿಧಾನನಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ 
ದ್ರಾಮುವನ್ನು ಪುವರ್ಣ ದ್ರಾಮ 

೦೮) | ಸಾಂಜನಯಡ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವ 
ಪರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆಯೆಃ 

— — 

ಇ ಬಂದಬಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಮದಾಲಿದಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2೦1೨-೭೦ನೇ ಪಾಅನಲ್ಲ ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ 
ಸರ್ಕಾರ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡದ | ಕರೇಗುಡ್ಡ ದ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮದಾಲಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣದಗೊಳಪಲು 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ರೂ.5೦.೦೦ ಲಕ್ಷ ಅಮದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಣಿದೆ. 

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣದೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ 2೦18-1೨ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಪುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ 

ಈ) ಅಮದಾನ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು | ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದನೆ. ನೀಡಿದ್ದ ರೂ.25೦.೦೦ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಷರುವ ತೊಂದರೆರಳೆೇಮಃ | ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಃ 
ಯಾವಾದೆ ಜಡುರಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? | ದ್ರಾಅಪ:3೦:ಪುದ್ರಾಯೊಃ2೦1೨, ವಿವಾಂಕಃ14.೦೭.2೦೭೦ 
(ವವರ ಒದರಿಪುವುದು) ರಲ್ಲ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ರಾ ಗಾಅಪ7 /ನ/ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿ 2082೦ 


Ty 3 


(ಜೆ.ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚವರು. 


°° ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ., 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ" ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009. B:080-22240508 £:22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@gmail.com 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ೩ನೈಇ 17 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 ೦ಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ( ಳಿನರಸೀಪುರ)ಅವ' 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:162ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ 

ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರಶಿ: 

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


[a 
ಸಚಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. (ಹೊಳೇವರಸೀಪುರು) 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 162 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 
ಕ್ರ 
ಪಕ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ) | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶುದ್ಧ ಕುಹೆಯುವ '`'ನೀರಿನ್‌ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 
ಬೋಗಾರಳ್ಳಿ, ಬೋಗಾರಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ಉದ್ದೂರಳ್ಳಿ, ಜಲಮೂಲ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
ಮಾಯಸಮುದ್ರ, ಹೆಡ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಬಿ:ದೇವಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಿ 
ಕಡವಿನಕೋಟೆ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ | ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಿಗೆಹಿರಳ್ಳಿ, | ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರನ್ನಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 
ಡಣಾಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ, ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ,  ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ, | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ 
ಹೆಜ್‌.ಬೈರಾಪುರ, ಹೆಜ್‌.ದ್ಯಾವಲಾಪುರ, | ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜಲಮೂಲಡ 
ದೊಡ್ಡಗೇಣಿಗೆರೆ,  ಚಿಕ್ಕಗೇಣಿಗೆರೆ,  ತ್ಯಾವಿಹಳ್ಳಿ | ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ 18ರ 
ಪಿರುಮೇನಹಳ್ಳಿ. ಉಪ್ಪಾರಹೊಸಳ್ಳಿ ಯೋಗಿಹಳ್ಳಿ | ಒಂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ 
ಚೌರಿಕೊಪ್ಪಲು, ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ. ಹೊನ್ನಮ್ಮನಹಲ್ಳಿ | ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮುಂಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ, ಚಿಕ್ಕಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ki 
ಒಟ್ಟು 15 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ ಸಹ 
ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು,  ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗಷಹಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ 
ಅಭಿಯಂತರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆವಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನೀಡದೆ 
ಇರುವುದು ಸಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಈ) [ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ "15 ಗ್ರಾಮಗಳ ಶುದ್ಧ | ಜಲಮೂಲಗಳ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ" ವರದಿಯನ್ನು 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ! ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಬಿಡ್‌ನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯಾಪಾಗ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು; (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ: ನೀಡುವುದು)? 


ಸಂ:ಗ್ರಾನನೇಃನೈಇ 9 ಗ್ರಾನೀಸ(5)20 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ' ಸರ್ಕಾರ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ.. 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009. 8:080-22240508 25:22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@gmail.com 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ೩ನೈಇ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 ೦ಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


032820 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹ ಲತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ 
(ಕಿತ್ತೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:42ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / 
ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾಯಕದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರಶಿ: 
1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಶ್ರೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ ಮಹಾಂತೇಶ ಬಸವಂತರಾಯ (ಕಿತ್ತೂರು) 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 42 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020. 

ಕಸಂ ಸ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ 

5) ಗಾವ್‌ `ಜಿಕ್ಣ `ಬೈಲಿಹೊಂಗೆಲ`ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಅಮಟೂರ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 
ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುರುತ್ತದೆ. 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ: (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

ಆ) |ಸದ್ನ ಈ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜನಿಯರ್‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವರು ಅಮಟೂರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ [ ಗ್ರಮಗಳೆ 
ಮುಂದಿದೆಯೇ; ಯಾವ ಯಾವ | ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಳ ಪಃ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮರು 
ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪುನಃ ಸ್ಯ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 

ನೂನೈತೆಗಳು ಕಂಡು. ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಪಡಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ: ಮತ್ತು 
ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಿಂಧುತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು 

ಪುನಃಶ್ಲೇತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ 

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ; 

) ಅಮಟೂರ, 2) ಚೆಕ್ಕಮೂಳಕೂರ 3) ಹಿರೇಮೂಳಕೂರ 4) ಬೇವಿನಕೊಪ್ಪ 
5) ಅನಿಗೋಳ 6) ದೇನೆಲಾಪೂರ 7) ಬೈಲವಾಡ ಮತ್ತು 8) ಚಿವಟಗುಂಡಿ. 
ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 

1) ನಾಗನೂರ 2) ಲಕ್ಕುಂಡಿ 3) ಯರಗುದ್ಧಿ 4) ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ 5) ಮುರ್ಕಿಭಾಂವಿ 
6) ಹಮದನಭಾಂವಿ 7) ನೇಸರಗಿ 8) ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕ ಎನ್‌ 9) 
ಮೇಕಲಮರ್ಡಿ 10) ಸೋಮನಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 11) ವಣ್ಣೂರ 

ಇ) | ಪುನೇ' ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ'`ಪೆಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 


ಕಿತ್ತೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು. 
ಸೇರಿವೆಯೇ: ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ 
ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಕಾರಣವೇನು; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯೋಜನೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು? 


ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವರ ಕಃ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. 


ಕಿತ್ತೂರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ: 

1 ಸಾಗನೂರ 2) ಲಕ್ಕುಂಡಿ 3) ಯರಗುದ್ದಿ 4 ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪ 
5) ಮುರ್ಕಿಭಾಂವಿ: 6) ಮದನಭಾಂವಿ 7) ನೇಸರಗಿ 8) ಮಲ್ಲಾಪೂರ ಕೆ. ಎನ್‌ 
9) ಮೇಕಲಮರ್ಡಿ 10) ಸೋಮನಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 11) ವಣ್ಣೂರ. 


ಅಗತ್ಯ 


ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಿಂಧುತ್ವಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ್ಯೈ 


ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಸೆಂ;ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಂ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(5)20. 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಯತ್‌ ಶಾಜ್‌ ಸಚೆವರು 


PR Ua-Saused : 
ಇ _ LA INQ) 
ಶರ್ಮಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ ಜ್‌ ನೀ } 26 


[{e) 
ಸಂಖ್ಯೆ: MWD 28 LMQ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ನಾ ವಿಕಾಪ ಸೌಧ, 
ಕೂರು, ದಿನಾಂಕ:೦3.೦3.೭೦೭೦. 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ನಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಯು. (ಬಂಬ್ಬಾಕ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ 
ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2೮1 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತಲಿಸುವ ಬದ್ದೆ. 
-o0o- 
ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಯು. (ಬಂಬ್ಬಾಕ) ಮಾನ್ಯ ಪಶಾಪಕರು, ಇವರ ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ 


ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: ೭೮1 ಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ಸರದ 5೦ 


ಈ 


ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿದೆ ಲದಗತ್ತಿಖ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಯ ನಂಬುದೆಯ, 


wi 
(ಎಸ್‌.ಎಜಾಸ್‌ ಪಾಷ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ 
ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರಾಟಕ ವಿಧಾನ ಹಬೆ 


"೬ ಚುತ್ನೆಗುರುಡಿಲ್ಲದ ಪಜ್ಣೆ ಪಂಬ್ಯ : 26 
ದಃ ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 3 ಪ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ವಾಯಕ್‌ ಯು (ಬಂಬ್ದಾಕ) 
3. ಉತ್ತರಿಪಬೇಶಾದ ವಿವಾಂಕ : 04-03-2020 
4 ಉತ್ತರಿಪುವವರು: : ಮಾವ್ಯ ಕೈಮದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಪಆ ಹಾಗೂ 
ಅಲ್ಪಪ೦ಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆಚಿವರು 
ಕ.ಪಂ FSEN [ ಉತರ 
ಅ 208`ಅನೇ ಪಾಆನೆಲ್ರ ಬಿಂದ್ದಾಆ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ದಂದಾ ಹಲ 
ಯೊಂಜವೆಯಡಿ ಆಯ್ದೆಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೌದು. 
ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಪಕಾಲದಲ್ರ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಹೊರೆಯದೇ ಇರುವುದು ಪರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ನೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 
ಆ ಹಾಗಿದ್ದ. ಕೊಳವಬಾನ ಕೊರೆ ಯಮ ಬಾಕ] ನರಕ ರಾ ಪಾಲನ ದರನದಾ ಕಲ್ಯಾಣ`ಯೋಣನೆಯಡಿಯ ತಾ; 


ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹೊಳವೆಬಾವಿ 
ಕೊರೆಯಲು ಕೈದೊಲಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


2೮9 ಜಲ್ಲೆರಣದೆ ಹೊಳವೆಜಾವಿ ಕೊರೆಯಲು ವೆಂಚರ್‌| 
ವಿವಾಂಕಣ/3/2೦1೨ರಂದು ಆಹ್ನಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅಡಕ 
ಪೈಕಿ 28 ಜಲ್ಲೆಗಆದೆ  -ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಣ 
ವಿವಾಂಕ;೦7/೦8/2೦1೨ರಂದು ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿರುತ್ನಡೆ: | 
ಅದರೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆದೆ ಬೆಂಡರ್‌ನ ಎಲ್‌-1 ದರದಣ್ದಾ 
ಹೊಳವೆ ಬಾವಿ ಹೊರೆಯಲು" ಯಾರೂ ಮುಂದೆ 
ಬಂಬಿ ಅದ್ದರಿಂದ ಮಡ್ಡೊಮ್ಕೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್‌ 
ದಿನಾಂಕಣ4/10/2೦1೨ರಂದು ಆಹ್ಞಾನಿಪಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿತೆ | 
ಡ್‌ ತೆರೆದು ದಿವಾಂಕ:21/೦1/2೦೭೦ರಂದು  ಪಟಿಶಿೀಲವೆ | 


ಣೆ: 


ಆಕೌಟೆಂಬ್‌ರವಲಿಗೆ ಇವರ ವ್ಯಪಹಾರದ ಸ ; 
ಬಲ್ಲೆ ತಿಜದುಕೊಳ್ಳಲು ವಏಿವಾಂಕ:೦4/೦೭/2೦೭೦ರಂದಃ| 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪೆಕೆ ನಿದೇಶಕಲಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿ | 
ಬಂದ ವಂತೆರ ಶ್ರಮ ಪೈದೊಳ್ಳಲಾಗುವುಡು. f 


ಕಡತ ಪಂಖ್ಯೆ; MWD 10 LMQ 2020 


OASESSIONASESSION 2020 MARCH 


AW 
A 
(ಶಿೀಮಂತ-ದ3ಸಾಹೆೇಬ ಪಾಟಂಲ್‌ ) 
ಕೈಮದ್ದ ಮತ್ತು ಜಪಆ 
ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರೆ ಶಲ್ಯಾಣ 
ಪಚಿವರು 


°° ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ., 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ" ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಕಾವೇರಿ 'ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009. 8:080-22240508 1೨: 22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@gmail.com 


ಸಂಗ್ರಾಕುನೀ೩ನೈಇ 27 ಗಾನೀಸ)2020 ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ . (ಬಂಟ್ಥಾಳ) ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ; 265ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ 
ಉತ್ತರ ನೀಡುವ "ಬಗ್ಗೆ 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕರ್ಯೆದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರತಿ: 
ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯವರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ” ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 


Wr 


. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು p : ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯೆಕ್‌ ಯು; (ಬಂಟ್ಸಾಳೆ), 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ » 265 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ : 04.03.2020 

ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಕ್ನೆ ಉತ್ತರ 


ಅ. /ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ್‌ ಜಿಶ್ಲ್ಗೌ ಮಂಜೂರಾರ್‌ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ್‌ `'ಜಲ್ಲೆ`ವ್ಯಾಸ್ತಿಹ'ಗ್ರಾಮಾಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ 149"ನೀಡು 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು. ಅಳವಡಿಸಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, 


(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ಈ “ಗಿನಂತಿದೆ: 
| ತ್ರಸಂ- ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಜೂರು`ಮಾಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ" 

1 |ಬರಣ್ಞಾತ 3 

02 `/ಜಳ್ತಾಂಗಡ 19 

[CESS Coo pr 

ಹತ್ತಾರು pi 

ಸುಳ್ಯ pp) 

ಬ್ಞಾ: 145 


ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ 

ಪಂಚತಂತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:26.02.2020ರ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ 

ಆ TS ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಗಾಮ KR ಕನ್ನಡ ನ್‌ ನ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮುನ ಪಡೆಗಳ 

babes ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿ ಷ್ಯಾನಗೊಳಿಸಿರುವ 149 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ 69 
ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿಷರ 

ಘಟಕಗಳು ಎಷ್ಟು (ಶಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ | ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 


ನೀಡುವುಡು) ಕ್ರಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯೆನಿರ್ವಜಸುತ್ತಿರುವ ಘಣಕಗಳ ಸಂಸೆ 

7] ಬರಣ್ಯಾ್‌ 7 

02 ಳಂಗಡಿ 16 

೫] ಮಂಗತಾಹ —— 

ಪುತ್ತಾಹ 7 
ರ್‌ 09 
69 
i 


ಟಿಪ್ಪಣಿ: ಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ 
ಪಂಚತಂತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:2602.2020ರ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ 

ಇ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ |ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಂದೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವನ್ನು 
ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಿರಸಿದೆ. 

(ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ವಾರು ಮಾಹಿತಿ 


ನೀಡುವುದು) 
ETT ಮೊತ್ತವನ್ನು" ಯಾವ್‌ ಇದ್ಭೇಶ್ಸ ಬರ] ಬತದಾರರದ ಸಂಷವಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನೀರ ಪದ್ಯೀಕರಣ`ಘಟಕಗಳ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ (೦೩೫) ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಉ. ಶುದ್ಧ ಸುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಬಂದಿದೆ. 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? NRDWP, ಟಾಸ್ಕ್‌ಘೋರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, 


ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 


ಸಂಃಗ್ರಾಕನೀ೩ನೈಇ'27 ಗ್ರಾನ್‌ಸಡ)20 Re 


ವಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂದ-01 
ಚುಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 265ರ ಲಗತ್ತು 
ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ನೀರು: ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ. 
For what Purpose the 


AL. Taluk Name -- Panchayath Plant Name -—}- Collected. aiunt Has bee” Remarks 
6: Amount 
uilllzed 

1 ‘Bantwal Alike lAtike 0.00 ial 

2 [Bantwal [Ake [sn Sathyasai Vinars 000 - 

3 [Bantwal [Ammurije Ammunje 0.00 - 

4 [Banitwal [Arntacii [Amtadi 0.00 g 

5 [Bantwal [Arata [Arai 7.00 cleaning & Mentainance 

6 [Bantwal Badaga Bellur [Godage Bellur 000 5 

7 [Bantwal pe [Badagakaickor 2.೦೦ ಇ 

8 [BANTWAL | BALEPUNI DURGALAPU 0.00 _ 

9 [BANTWAL —[BALEPUNI HOOHAKUVAKALLU ೦೦ರ - 

10 [|BANTWAL BALTHILA BOLPADY 0.00 - 

12 |BANTWAL BALTHILA NEERAPADE 0.00 £2 

12 |Bantwal (Chennaithody Vamadapadavu 0.00 - 

13 {[SANTWAL — JERVATHURU BANGERAKERE [I K 

14 [BANTWAL —— [ERVATHURU TkALtA BAGILU 0.00 - 

15 [Bantwol [Golthamajalu Santhekatte 0.00 - 7] 
16 [SANTA [IOKIoU SURYA 0.00 _ 

17 [Bantwal idkidu [Surya 0.00 - 

18 [Bantwal idkidu Urimajalu 0.00 - 

19 [Baniwal {ira Kanchinadkapadavu | — O00 
20 [Bantwal Kadeshivalaya | Kadeshivalaya 0.00 R 

23 [Bantwal Kanyang Kanyana 0.00 - 


22 [Bantwal Kanyana Shringakattu | 0.00 - 


23 [BANTWAL —[KARNANGALA SANURAPADAVU 0.00 - 

[24 [Bantwal Kariyangata Kariyangala 0.00 - | 
25 JBantwal Kavalapadur Kavalapadur 0.00 : 

26 [Santwal Kavalmudnur Kavaimudnur 0.00 > 

27 |Bantwal Kedila.(Budekkils} |Kedila {Budekkilu) 0.00 - 

28 [Bantwoi [Kepu [Neerkaje | 0.00 ವ 

29 [Bantwal Kolnadu Salethuru 0.00 - 

Kunrnadu 
30 |Bantwal Kunmadu (GP Office) 0.00 


31 [santwal Manchi CT TN 
32 [Bantwal Manchi [Manchi | “oo |] > 


33 [Banitwal [Mani Mani 480.00 cleaning & Mentainance 
34 |Boniwal Maninalkuru Meninaikaro 000 ಇ 
35. [Gantwal [Meremajsiu [Meremajalu 000 - 
Navooru(ct 

Navooru{ct Kanapade) ಇ 
36 [Bantwal Jetarade) (ct Kanapade} A | 
37 [Bantwal NetlamudnurlEma] [rm udnur(Erale) - 

e 0.00 
sé [basis Pelathabettu(Bench |Pelathabettu(Benchina - 
WS inadka) kay 0.00 

39 [Bantwa Peraje peraje 200 cleaning & Mentainance 
20 {Bantwal Perne Biliyur 0.00 - 
a1 [Ganitwot Peruvai [Peruvai 0.0. - 
42 {Bantwol Punache [Afjinadke 0.00 - 
23 [Bantwal [Punacha Devinaga 000 - 
44 \Bantwal Sajipamunnur Sajipamunnur 0.00 3 
45 [Bantwal Sarapadi Sarapadi (Allipade) 450.00 cleaning & Mentainance 
46 [BANTWAL  [TENKAKAEKARU A KRIEKAR 0 - 
47 [Bontwal [Thumbe IGP Office 0.00 - 
48 [Bantwal Thumbe [Thumbe CT} 0.00 - 


Forwhat Purpose the. 


Sl |ratuk Name Panchayath Plant Name Soleted amount has been Remarks 
No. Amount 
utilized 
39 [Bantwal Uli Ui 000 - 
50 |Bantwal [vinis mudnur Vila mudnur 000 2 
51 |Bantwal Vitiapadnuru Kadamby 000 - 
52 |Bantwral Vitlapadnutts Kodangai 000 - 
53 JBANTWAL [VITTLA SFEGEBALLE 0.00 > 
54 |BANTWAL VITA SURULIMOOLE 0.00 ಇ 
55 {Beithangadi  [Ararbodi [Arambodi 46.00 Maintenace 
se [eaithongadi \Maladi(Panakaje) _|Maladi(Panakaje) 000 - 
57 (Relthangad! _[Venoor Bolirs 48.00 § 
58 [Berthangadi  [Vencor Hosapattana 32.00 - 
59 [Belthangadi [Vendor [Laxmi Nagar 25.00 _ AE 
0. |Beihangady |Aladangady |Aladangady 249.00 3 
F1 (Boliangady |Aladangady ——{Sulkeri 10.00 - } 
62 [Berhangady |Dharmastala Kanyadi 0.00 > 
$3 [Belthangady [Kaliya Jarigebailu 250.00 - Se 
64 [Belthangady [Kukkedi [Goliyangady 1300.00 - 
$5 [Belthangady vet —\Maddadka 6800 SN 
66 [Belthangady \Madanthyaru Madanthyaru 7760.00 | seanne a wensinonce 
y 
67 |Belthangady \Nada Dompadapalke 200-00 cleaning & Mentainance 
 [Beihangady (Padangady [Poyyegudde 130.00 ಇ 
69 (Belthangady [Venur Venur 165.00 - 
70 [Mangalore \Adyaru [Adyard ( 000 - 
71 |Mangalore _ JAdyaru iMertapadava eh | 000 | - 
—72—{vontsiote — Ambariogara ——[amblamagaru Too] B 
73 [Mangalore JArkula Jarkuaict) {oo | 
g 9775.00 Ele Payment 
75 [Mangalore |Bajpe \Korakambaia | 000 | 2 
{36 |Maneslore — [Bejpe Shanthigudde [377500 | Ele Payment 
77 [Mongalore  |Beluvai Beluvai | 00 |} - 
78 [Mangalore  [Hosabettu [Karingana | 000 | § 
79 |Mangalore _ \lkala TT 
80 |Mangalore _ [Kallamundkur 


87 [Mangalore |Kemral Kemal (GP Office) [—o0o | ElePaymet | 
3 Kinnigoll [Suthakadu [30700 —Nowiistioo [| 
84 [Mangalore  |Konaje [Asaigoli - 
5 [Mangalore |Malavoor Kenjar School 1200.00 Adjustment to Gp find 
86_|Mangalore Maiavooru [Kenjaru 600.00 Adjustment 10 Gp fund: 
87 |Mangalore  |Malavooru Malavooru 600.00 Adjustment to Gp fund 
$8 (Mangatore _ [Mannabettu Mannabettu 0.00 - 2] 
89 [Mangalore  |[Moodumarnadu  |Moodumarnadu 250.00 Administrative Purpose 
90° |Mangaloré _ |Moodushedde Jarandagudde 2200 Tf Public Purpose 
5] [Mangalore __ |Muchuru Kompadavi 000 = 
92 Mangalore _\Munnur Subhash Nagar 0.00 - 4} 

3 [Mangalore _ [Neerumarga Neerumarga (CT) 0.00 - 
94 [Mangalore  |padumarnadu [Padumarnadu 250.00 Administrative Purpose 
95 [Mangalore _ |Pavoor [Pavoor 1900.00 Water maintenacne: 
$6 [Mangalors — [Shirthady Padukonajs(Pele) 1000 y 
37 [Mangalore _ [Tenkanvijar [Koppadakumerii 0.00 - 
98 {MANGALORE Hike TENKAYEDAPADAVU po - 

W J 
99 |uanenore |TENKAYEDAPADAY py onpata - 
[ 0,00 

100: [Mangalore _ [Ulaipaettu Badriyanagar 0.00 > 
101 [Mengalore _ |vaipady [vaipady 50.00 Adjustment to Gp fund 
102 |Puttur [Aalankaru [Aalankaru 00 | j 
303 [puttur JAryapu [Arvapu (Rural) 0.00 
104 [Puttur [Bajathuru Bajathurit |__ 009 _ 


F: EP 
SL Taluk Name [Panchayath Plant Name Colected pi ele Remarks 
No. | Amount primed 
105 [Puttur Balnadu Beleyuru katte 00 | - 
106 [Puttur IBalya [Balya 000 ಕ್ರ 
107 [Puttur Kabaka —xabaks (Rursij 000 Ey 
108 -Puttur: Koita- Koila ರರ 0.00 £ - 
105 [Puttur Ruriys [kuriys [YT 3 
270 [Puttur Noojibalthiia INoojibaithits 1500.00. Maintenace 
wiz [puttur Palthadi [Palihadl 30.00. Maintenace 
112 |Puttu [Ramakunjs Ramakuns 0೦೦ - 
113 [Puitur ——— [Savanur [Savanur 2400 | Mainienoce 
114 [puttur [shiradi Shiradi 000 ನ 
315 [puttur Uppinangadi Rathabeeai(cT) 00೦ - |} 
Te [putur Uppinangadi [Sathekatte (C7) 000 - 
127 |Sullis [Ajjavara [Ajjavara. 30.06 ಇ 
218 [Sulla [Amaramudnuru — JAmaramudnur [I - 
129 |sulla [Aranthodu [Aranthodu 5494.00 Maintenace 
120 [Sullis Balila [Balila 20500 ೫ 
221 [Suilia Bolps [5alps 3000 2 
122 [Sulla J Bellare 206.00 j 
123 [Sallis Devachaila —Mewaiati 000 T 2 
124 [Suifia Jeuthigaru Paniipalla 83000 | - 
125 [Sullia alsuru Palsuru 000, - 
226 [Sulla [Mandekolu Mandekolu 0.೦0 3 
127 [Sulfa [Sampaie [Sampaje 36800 | F 
128 [Sullis [Subhramanys Subhramanys 
129 [sulla Yenekallu Venekallu 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸ ಸರ್ಕಾದ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ., 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಲ ಬ್ದಾಕ್‌, ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009. ಔ:080-22240508 3; 22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@ gmail.com 


ಸಂ: :ಗಾಕುನೀ೩ನೈಇ 26 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ .ಯು (ಬಂಟ್ನಾಳ) ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 22ಕ್ಕೆ ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ 
ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ನಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾ ರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರತಿ: 

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯರ್ದರ್ಶಿ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ” ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಶ್ರೀ ಠಾಜೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಯು. (ಬಂಟ್ಥಾಳ) 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 262 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 7-04:03.2020- 
ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌" 'ವ್ಯಾಸ್ತಯಲ್ಲ್‌' ನದಿಗಳಾದ ಸಾಪ ಪರಜಾಹಾತ್‌ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿಂದ 
ನೇರಪಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದೇ | ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದೇ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಆ. /ದ್‌ಣ ಕನ್ನಡ ಜಫ್ಲಯಲ್ಲ್‌ ಈರ ಇಕಮುನ' ನಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ `ಜಿಲ್ಲೆಯೆಲ್ಲಿನದಿಗಳಂದ ಸೌರವಾಗ 
ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 
ಸ್ಥಾವರಗಳಾವುವು (ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ | ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು ಯಾವುದು 
ನೀಡುವುದು) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇ. ನದಿಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕನಹ ನೀರನ್ನು /ನಔಗಳಿಂದ `'ಸೇರವಾಗಿ ಸಡಿಹಾವ ನೀರನ್ನು] 
ಶುದ್ಧೀಕರಿಸದೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಶುದ್ದೀಕರಿಸದೇ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು 
ಇದೆಯೇ; ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಮಾಹಿತಿ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 
ನೀಡುವುದು) 

eS ರಡು ನರ ಕಲಾ ದ್ಷ್‌ಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲಿಯೆಕ್ರ್‌ ಒಹುಗ್ರಾವ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 


ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಘಟಕಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? (ಗಾಮ 
ಪಂಚಾಯಶ್‌ವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, 
2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ನದಿಯ ನೀರನ್ನು 
ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಸರಬರಾಜು ' ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಎಲ್ಲಾ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸ್ಥಾವರಗಳು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಏವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 26 ಗ್ರಾನಸ3)T 


-ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿಪರು 


೧೩ಳ್ಟೆ ಕಹತ ಶಸ ನಂ” 26ರ ಬಳಿ 


fs ಅನುಬಂಧ-1 
ಯೋಜನೆ: 
ತ್ರ ಕ ಯು ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ FS 
ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಭಂನಾಯ್‌ಸು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಪ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) pa 
್ಸ 'ಮಂಗಳೂರು' ತಾಲೂಕು" ಕಿನ್ನಿಗೊೋಳಿ`ಮತ್ತ ನತರ 17 ಗ್ರಾಮಗಳ pa ನ ಸರಿಯಾಗಿ ರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತಿವೆ. 
ಕಡಿಯುವ ಸರೆಬರಾಜು ಯೋಜನೆ fe ನ್‌ 
[ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಳವೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ K 
ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 
2 [ಹಿಡಿಯುವ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ pe 8 id i ಸತ್ತಿ 
3 'ಬಂಿಟ್ನಾಳ ತಾಲೂಕಿನ, ಕರೋಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ 79 2793.92 5 ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ 'ನಿರ್ವಹಿಸುತಿವೆ. 
ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಸ್‌ 
ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾಲೂಕನ' ಸರಗಬೆಟ್ಟು ಪತ್ತಾ ಸಕ್‌ ಪ್‌ ವವ 
4 [ಹಿಡಿಯುವ ಸರಬರಾಜು ಯನ 3607.00 7 ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 
ey i 
5 |ಬಲಟ್ಲಾಳೆ ತಾಲೂಕಿನ. ಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ 51 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ 1918.69 5 ಸರಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ನೆಟಸುತಿವೆ, 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ: ಸ್‌ 
[ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಇತರ 38 
ಸ ು ವ 
6 ಒನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 2255.08 3 ಪೆಗತಿಯಳ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸನಾ ಮ್ತ ಇ ವಾ 0; 
ಸ > ತಿ ತ್ತದೆ. 
7 [ಹಡಿಯುವ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ 3870.00 3 ಪಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಒಟ್ಟು 19296.89 45 


p ಡ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಕಾ ಸರ್ಕಾರ. 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 24 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03-03-2020 

ಇವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಬೆ om aS sax ls \2o2o 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ J 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಇವರಿಗೆ: ೫p 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, Gs 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, h $ 

ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:07ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: `ವಿಸಪ್ರಶಾ/5ನೇವಿಸ/6ಅ/ಚುಗು-ಚುರ.ಪ್ರಶ್ನೆ/01/2020, 
ದಿನಾಂಕ:25/02/2020. 


seek eokokk 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್‌ (ಸಿರಗುಪು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖೆ; 07ಕ್ಕೆ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ. ಕಸು 
ನಿರ್ದೇಶಿ ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌) ' 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-1 ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :7 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿಪರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


: ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಐಸ್‌. (ಸಿರಗುಪು, 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
; 04-03-2020 


ಉತ್ತರ 
ತ್ತ 


ಅ) 


ಗ್ರಾಖಯಾಂತರ 
ಸಂಗ 
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ 
ಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು: ಸರ್ಕಾರದ 
'ಗೆಮಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಪ್ರದತರಕ್ತ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 
ೃವಸ್ಥ 


ಸಪ 
ಸಾಕಷ್ಟು 


ಈಕ:ರ.ಸಾ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸ ಸಾರಿಗೆ ನಲ "ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಿರಗುಪ್ಪ, ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು 84 ಜನವಸತಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಜನವಸತಿ ಇರುವ 84 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಅಪಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ “ಕಡಕಿಗನುಗುಣದಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕ್‌ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಅ) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ 
ನಿಗನು  ಡಿಪೋದಲ್ಲಿರುವ 
ಬಸ್ಸುಗಳೆಷ್ಟು, 


ಸಿರಗುಪ್ಪ 


ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 87 ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ 76 ಅನುಸೂಜಿಗಳ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಇ) 


ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೇಯೇ; 


ಸಷ್ಟಗನ 


ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 87 ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ: 27 ವಾಹನಗಳು 9.00 
ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕದ ವಾಹನಗಳ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾಹನಗಳು ಸುಸ್ಕಿಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ 
ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾಖ್ರದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. . 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರೆ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಕಿಮೀ. 
ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 


ಪ್ರ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ನಿಗದಪಕಸದ 98ರ ಲಕ್ಷ 
ಆ ವಾಹನವು ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಕೆಯ , ನಂತರವೂ ಸಹ ಅಪುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಂತಹ 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹಳೆಯ: ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಧರ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 
ವಾಹನಗಳನ್ನು, 2018-19 ಸೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ'ಈ ಕ ವರೆಗೆ 07 ವಾಹನಗಳನ್ನು ್ನ ನಷಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉ) 


ಸದರ 'ಡಪೋಗೆ `` ಹೊಸೆ 
ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಸರಗುಪ್ಪಾ ಘಟಕ್ಕ್‌ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 3 ಹೊಸೆ`ವಾಹೆನೆಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ನ 


(ಲಕ್ಷ ಚಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 'ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :7 
ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು 


: ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್‌. (ಸಿರಗುಪು), 
F ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸುಪ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
ಕಸ EN ಉತ್ತರೆ 
ಈ) | ಗ್ರಾಮಾಂತರ. ಪ್ರದಶದಲ್ಲಿ | "ಠ8.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ . ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
"| ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ | ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ತನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು § ಜ್‌ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು 84 ಜನಪಸತಿ 
ಧವಬನಕಿರಿಗೆ ತೊಂದರೆ | ಗಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ 
ಯಾಗುತ್ತಿರುವುವು ಸರ್ಕಾರದ | "ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಜನವಸತಿ ಇರುವ 84 Te ಭೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕರು. ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಆ) ಹಾಗಿದ್ದ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಸ ; 
? ವ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 87 ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ 76 ಅನುಸೂಚಿಗಳ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ | ಫ್ರಾರ್ಯಾಚರಣೆ' ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ನಗು  ಡಿಪೋದಲ್ಲಿರುವ ಸ್‌ 
ಬಸ್ಸುಗಳೆಷ್ರು | 
1 CN ಫಸಳ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 87 ಪಾಪನಗಳಿದ್ದು, 'ಈ ಪೈಕಿ 27 ವಾಹನಗಳು 9.00 
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು. ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಮಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉತ್ತಮಪಾಗಿರುವ 
ಗಮನಕೆ ಬಂದಿದೇಯೇ; ಪ್ರಯುಕ್ತ: ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕದ ವಾಹನಗಳ 
ki ್ಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾಹನಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ 
ಅಗತ್ಯ. ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 
ಕ) | ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಕಾ ನಗದತರಾದ್‌ 9” ಲಕ್ಷ ಕಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ನಂತರ 
ಕೈಗೊಂಡರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಆ ವಾಹನವು , ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು. ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ. ಅಪುಗಳನ್ನು 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಕೆಯ . ನಂತರವೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು. ಕಂಡುಬಿಂದಂತಹ 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಭ್ರ 
ಹಳೆಯ: ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. 2017-18ನೇ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 
ವಾಹನಗಳನ್ನು. 2018-19 ಸೇ: ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪುಸಕ್ತ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ" "ಕ್ರ" ವರೆಗೆ 07 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
೫) ಸದರ ಡಿಪೋಗೆ `ಹೊಸ ಸರಗುಪ್ಲಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ 207-8 ಸಾಲಿನಂಡ ಇದುವರೆಗೆ 1 ಹೊಸ 'ಪಾಹೆನೆಗಳನ್ನು 
ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು | ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? 
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ಸವದ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಸಂಗಪ 
(ಲಕ್ಷ್ಯ ಫೌ ಸಂಗಪ್ಪ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :7 


ಸೆದಸ್ಕರೆ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ: ದಿನಾಂಕ 


: ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್‌. (ಸಿರಗುಪು, 
: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಠಿಗೆ ಸಚಿವರು 
04-03-2020 


ten 
ಚೆ 


ಪ್ರಕ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ” ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಗೊ 
ಸಾರ್ಪಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ 
ಯಾಗುತ್ತಿರುವುಡು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಈಳಿಕೆ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ "ಸಾರಿಗೆ ಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಾರಜನಿಕ 


ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು 84 ಜನವಸತಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಜನವಸತಿ ಇರುವ 84 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಳಛಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಆ) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, "ಸಿರಗುಪ್ಪ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ 
ನಿಗಪ:  ಡಿಪೋದಲ್ಲಿರುವ 
ಬಸ್ಸುಗಳೆಷ್ಟ, 


ಸಿರಗುಪ್ತ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 87 ಪಾಹನೆಗಳಿದ್ದು, ಸಪರಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ 76 ಅನುಸೂಚಿಗಳ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಇು 


ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೇಯೇ; 


`ಬಸ್ಸುಗಹ 


ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ. 87 ವಾಹನಗಳಿದ್ದು. ಈ ಪೈಕಿ 27 ವಾಹನಗಳು 9.00 | 
ಲಕ್ಷ ಕ.ಮೀ.ಗಿರಿತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ 
ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕದೆ ವಾಹನಗಳ 
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾಹನಗಳು ಸುಸ್ಥಿಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ 
ಅಗತ್ಯ. ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 'ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ 


ಈ) 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


ಪ್ರಕಿ "ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಗದಪಡಸದ 0 ನಕ್ಷ ಸಮಾ ಇನಸವ ನಕ 
ಆ ವಾಹನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ, ಕ್ರಮಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಂತಹ 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹಳೆಯ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನಿಪ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸುವ 'ಫಾರ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 
ವಾಹನಗಳನ್ನು, 2018-19 ಸೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರ ಪ್ರಸಕ್ತ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ" ಹ ಪರೆಗೆ 07 ಪಾಹನಗೆಳನ್ನು' ನಿಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸ ಲಾಗಿರುತ್ತಡೆ. 


ಉ) 


ಸೆದರ `` ಔಪೋಗೆ 
ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು 
ಸರ್ಕಾರ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಹೊಸ್‌ 
ನೀಡಲು 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಸಿರಗುಪ್ಪಾ ಘಚಕ್ಕೆ "2017 TA ಸರವ ಇದುವರೆಗೆ3' ಹೊಸ ವಾಹನಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಗ 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸ 
ಸಂಖ್ಯೆ £7 
: ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ವಸ್‌. (ಸಿರಗುಪು, 
: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿವಾರಿಕ 2 04-03-2020 
3 EN ತ್ತರ 
ಅ) | ಗ್ರಾಮಾಂತರ "" “ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈತ.ರ.ಸಾ.ಸ೦ಸೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
[ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ನನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸ ಸೈಯಿರಿದ, ಸಾಕಷ್ಟು 
ದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು 84 ಜನವಸತಿ 
id ತೊಂದರೆ | ಗಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ. ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಂದ 2 ಸಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ 
ಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕರದ | ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಜನವಸತಿ ಇರುವ 84 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
| ಈ | ಹಾಗದ್ದಲ್ಲ. ಸಿರಗುಪ್ಪ | ಸರಗುಪ್ತ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 87 ವಾಪನಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ 76 ಅನುಸೂಚಿಗಳ 
ಕರ್ನಾಟಕ 'ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ | ಫ್ರಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿದೆ. 
ನಗಮು ಡಿಪೋದಲ್ಲಿರುವ _ 
ಬಸ್ಸುಗಳೆಷ್ಟು; 
Fn ನ್‌ 
k, ಸ ರ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ $7 ಮಾಹನಗಿದ್ಯು, ಈ ಪೈಕಿ 27 ವಾಹನಗಳು 90 
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಸ್ಥಿಶಿಗತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ 
ವ dN ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕದೆ ವಾಹನಗಳ 
§ 9 | ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾಹನಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ 
ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ ಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುಜೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಈ) ಬಂರರ್ಧಕ್ಲ ಸರ್ಕಾಕ ಪ್ರತ "ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಗದಪಕಸದ 0 ಕ್ಷ ಇಮಾ ಮಾದ ನರತರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಆ ಪಾಹನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಪ್ತಿಯೆಗೊಳಿಸ ಸಲಾಗುವುದು. 
ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು 'ಕಂಡುಬಂದಂಿತಹ 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಅಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸುವ 'ಕಾರ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. 2017-188 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 
ವಾಹನಗಳನ್ನು, 2018-19: ಸೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ” ‘ಹ ವರೆಗೆ 07 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಉ) |ಸದರ ಡಪೋಗೆ `ಹೊಸ ಸಿರಗುಪ್ತಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ 2077-78ನೇ `ಸಾರನಂದ ಇದುವಕಗ 37 ವಾಹನಗಳನ್ನು | 
ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒದೆಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು? 


ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಡ 24 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಜೆ 


pe ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ :7 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್‌. (ಸಿರಗುಪ್ಪ). 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು " : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 2 04-03-2020 
[3ಸ EN ೫ ಷರ ಪ 
ಅ) | ಗ್ರಾಮಾಂತರೆ ಪ್ರರ್‌ಶದಲ್ಲಿ ಈ.ಕೆರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇ ನಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 
ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ ಸಿರಗುಪ್ಪ. ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 86 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಿದ್ದು 84 ಜನವಸತಿ 


ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ .ತೊಂದಕೆ' | ಗಾಮಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 2 ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ 
ಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದಿದೆಯೇ; ಜನವಸತಿ: ಇರುವ 84 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ: ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ "ದೇಡಕಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಿರಗುಪ್ಪ 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ 
ನಿಗಮ ಡಿಖೋದಲ್ಲಿರುವ 


ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ 87 ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಾಹನಗಳಿಂದ 76 ಅನುಸೂಚಿಗಳ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಬಸ್ಸುಗಳೆಷ್ಟು; 

1 Fo ಸ್‌ ks | 
3 ER ys ಸಿರಗುಪ್ಪ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 87 ವಾಹನಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 27 ವಾಹನಗಳು 90 
ಸ nF $.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು” ಕ್ರಮಸಿರುತ್ತವೆ. ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಗತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ 
ರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದ. ಘಟಕದ. ವಾಹನಗಳ 
ಸ y ತಾಂಕಿ? ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾಹನಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ 
ಅಗತ್ಯ ಕು ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ; 
ಈ) ಬಂದದ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರ `ವಾಷನಕ್ಕ `ನಗದಪಡಾರ 0 ಇಮಾ ಮನಿಡ ನರತರ 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; | ಆ ವಾಹನವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 'ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 

ವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
ನಿಗದಿತ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅಪುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಂತಹ 
ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಆಧಾರದ. 
ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಟಿಯೆಗೊಳಿಸುವ 'ಾರ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು. 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 15 
ವಾಹನಗಳನ್ನು 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠಿಯೆಗೊಳಿಸ 'ಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೆಸಕ್ಷ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ" "ಕ್ರ ರಿಗ 07 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಯಿಯಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಉ) |ಸರರ  ನಪೌಾಗ ಹಾಸ ಸಿರಗುಪ್ಪಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ 2017-8 ಸಾಲನಂದ ಇದುವರೆಗೆ 37 ಹೊಸ 'ಪಾಹನಗಳನ್ನು 
ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಷುಗಳೇನು? 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಡಿ 24 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 EO 


(ಲಕ್ಷ ಭೌ ಸಂಗಪ್ಪ ಸಪದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


% R3 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 13 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03-03-2020 

ಅವರಿಂದ: 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, p ಬುಚೇ.ಣ- 4l೨lನಂಸಿಂ 

ಬೆಂಗಳೂರು. \8> 

ಇವರಿಗೆ: © 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. if Ww 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 223ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿಸಪ್ರಶಾ/15ನೇವಿಸ/6ಅ/ಚುಗು-ಚುರ.ಪ್ರಕ್ನೆ/01/2020, 
ದಿನಾಂಕ:25/02/2020. 


sek 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ (ಅರಸೀಕೆರೆ, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ223ಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತೆಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌) 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-। ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ" $ 223 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


: ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ. (ಅರಸೀಕೆರೆ). 
: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿಪರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ x 04-03-2020 
3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು 
ಸಂ. ಇ 3 
1 ಅರಸೀಕಿರೆ ಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ | ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ  ಕಣಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ | ಗಾಮೀಣ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮವು 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
೮) ಬಸ್ಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಶುಸರಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ | ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ 
"| ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆಯೇ? 


ಸಂಖ್ಯೆ ಚಿಡಿ 13 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


pr 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 'ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 223: - 


£3 ೨ £) 
ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ. (ಅರಸೀಕೆರೆ). 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
3 ] 
ಹ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು 

— 

ಈ | ಎರಸೀಕಿರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ |  ಅರಸೀಕಿರೆ ಕ್ಷೇತದ  ಕಣಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 


ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ | ಗಾಮೀಣ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ಷಿಯೆ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ರಾ:ರ.ಸಾ.ಸಿಗಮವು 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಬಸ್‌ | 
ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


Ko) ಬಸ್ಟ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ" ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅರ್‌:ಟಿ:ಸಿ.ಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ 


ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆಯೇ? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಚಿಡಿ 13 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


[ 


ಕನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ---೨-223-- 
ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸುವ: ದಿನಾಂಕ 


: ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ. (ಅರಸೀಕೆರೆ). 
: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿಷರು 
: 04-03-2020 


ಪಕ್ನೆ 


ಉತ್ತರಗಳು 


© 8 te 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತದ  ಕಣಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಗಾಮೀಣ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಇದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 


ಲರ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮವು 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ: ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಈ) | ಸಾ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು] ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅರ್‌.ಟಿ.ಸಿ.ಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ 
ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆಯೇ? 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಚಿಡಿ 13 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


pS 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 223 
ಸವಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ. (ಅರಸೀಕೆರೆ). 


: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


: 04-03-2020 


\ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು 
ಈ [ರರ ಕ್ಷತಸ್ಸಿ ಪಚ್ಚುವರಿ ಗ್ರಾಾಣ| ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಣಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ | ಗಾಮೀಣ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ 
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ | ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು; ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ-ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮವು 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ 'ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
J p 
ಈ) ಬಸ್ಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ. ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ 
ಕೆ.ಎಸ್‌.ಅರ್‌.ಟಿ.ಸಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ | ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಾಗ 
ಹಸ್ತಾಂತರವಾಗಿದೆಯೇ? 
ಸಾ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 1 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


pS 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 'ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ವೈಎಸ್‌ ಡಿ- ಇಬಿಬಿ/1/2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
ಬೆಂಗ . ದಿನಾ೦ಕ: 03.03.2020. 


ಇಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, Q\ ಗ್ರ 


ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. h 9 


ಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ. 
(ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:185ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


EEE 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ. (ನೆಲಮಂಗಲ) ಇವರು 
ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:185ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


BSC hort uy pe (ಎ೩೦ 
(ಬಿ. ಎಸ್‌. ಪ್ರಶಾ೦ತ್‌ ಕುಮಾರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿಸಾಂಕ 
ಸದಸ್ಯರ 'ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


: 185 

04.03.2020 

“ಡಾ. ಶ್ರೀನಿಪಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ. (ನೆಲಮಂಗಲ) 

: ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ 
ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿಪರು 


ಸಂ 


ಉತ್ತರ 


ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ _ 
ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; 


ಹೌದು. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ `ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ 
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವುದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಲಾಗುವುದೆಳಿ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್‌. 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಶೀಡಾಂಗಣದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟೆಯನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನುದಾನದ 
ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ 
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. _ 


ಡಾ:ಬಿ. ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 2018 
ರವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವದ್ಧಿಗೆ 
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ. ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
(ವಿವರ'ಒಡಗಿಸುವುದು) 


ನೆಲಮಂಗಲದ ಡಾ: ಬಿ. ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ರೂ.4623 ಲಕ್ಷ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಟ್ಟಡ, 
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಜಿಮ್‌, ವಾಕಿಂಗ್‌ ಪಾತ್‌, ಚೈನ್‌ 
ಲಿಂಕ್‌ ಬೇಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವಲಯದ ಅನುದಾನದಿಂದ ರೂ 750 ಲಕ್ಷ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, 


ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ: ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುರಸ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿಸಲ್ಲಿ ' ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವಲಯದ ಅನುದಾನದಿಂದ ರೂ.1400 ಲಕ್ಷ 
ಷೆಚ್ಚೆದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಚೇಂಜ್‌ ರೂಮ್‌ 
ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ-ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
ವಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಹೈಎಸ್‌ ಡಿ-/ಇಬಿಬಿ/1/2020 


A. ; Kis 
ಪಿ. ಟಿ.ರವಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 


ಹಾಗೂ 


ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


 ತರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ಉತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


: 185 
: 04.03.2020 : § 


- “ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಕೆ."(ಸೆಲಮಂಗಲ) 


: ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ 
ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು 


© ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂ 


ಉತ್ತರ 


ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಡಾ: 
ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾಠದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; 


ಹೌದು. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ 
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವುದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಲಾಗುವುದೆಳಿ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್‌. 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನುದಾನದ 
ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸೇರ್ಪಡಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ 


ಡಾ:ಬಿ. ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಕ್ಷೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 2018 
ರವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಖರ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
(ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


| 


ನೆಲಮಂಗಲದ ಡಾ: ಬಿ. ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ರೂ.46.23 ಲಕ್ಷ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಟ್ಟಡ, 
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಜಿಮ್‌, ವಾಕಿಂಗ್‌ ಪಾತ್‌, ಚೈನ್‌ 
ಲಿಂಕ್‌ ಬೇಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವಲಯದ ಅನುದಾನದಿಂದ ರೂ 750 ಲಕ್ಷ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, 


ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುರಸ್ಮಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವಲಯದ ಅಸುದಾನದಿಂದ ರೂ.1400 ಲಜ್ಞ 
ಪೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಚೇಂಜ್‌ ರೂಮ್‌ 
ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ-ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
ವಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 


ವೈಎಸ್‌ ಡಿ-/ಇಬಿಬಿ/1/2020 


ಖೆ! 


ಪಿ. ಟಿ. ರವಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 


ಹಾಗೂ 


ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕೆ, ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 185 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು. -- 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


04.03.2020 - 

:ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ. (ನೆಲಮಂಗಲ) 

: ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ 
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ 
ಮತ್ತು. ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂ 


ಉತ್ತರ 


ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಡಾ: 
ಬಿ.ಆರ್‌: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೆ; 


ಹೌದು. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಿತಿಯ 
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವುದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಲಾಗುವುದೆಳ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ನೆಲಮಂಗೆಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್‌. 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರೂ.500.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನುದಾನದ 
ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯಸ್ನಾಧರಿಸಿ 
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. | 


ಡಾ:ಬಿ. ಆರ್‌. 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 2018 
ರವರೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
(ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಅಂಚೀಡ್ಕರ್‌ | ನಲಮಂಗಲದ ಡಾ: ಬಿ. ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ರೂ.46.23 ಲಕ್ಷ 
ಪೆಚ್ಛದಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, 
ನಿರ್ನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಟ್ಟಡ, 
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಜಿಮ್‌, ವಾಕಿಂಗ್‌ ಪಾತ್‌, ಚೈನ್‌ |. 
ಲಿಂಕ್‌ ಬೇಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವಲಯದ ಅನುದಾಸದಿಂದ ರೂ 750 ಲಕ್ಷ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ, 
ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುರಸ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವಲಯದ ಅನುದಾನದಿಂದ: ರೂ.1400 ಲಕ್ಷ 
ಪೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಚೇಂಜ್‌ ರೂಮ್‌ 
ಮತ್ತು ವಿಕಲಜೇತನ-ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 


ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಪೈಎಸ್‌ ಡಿ-/ಇಬಿಬಿ/1/2020 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀತರಣ'ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 185 


ಉತ ರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
ಸದಸ್ಯರ`ಹೆಸರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


: 04.03.2020 ; 

ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಮೂರ್ತಿಕೆ.. (ನೆಲಮಂಗಲ) 

: ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತು ಕನ್ನಡ 
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ 

"ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಸಂ 


ಉತ್ತರ 


ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಡಾ: 
ಬಿ.ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 'ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ; 


ಹೌದು. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ 
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವುದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ 
ನೀಡಲಾಗುವುಡೆಳ (ವಿಷರ.ನೀಡುವುದು) 


ಆ) 


ನೆಲಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ: ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್‌. 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ರೂ.5000 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 
ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನುದಾನದ 
ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನದ ಅಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿ 
ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಡಾ:ಬಿ. ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಕೀಡಾಂಗಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇಮ; 2018 
ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಖರ್ಟ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
(ವಿವರ'ಒಡಗಿಸುವುದು) 


ನೆಲಮಂಗಲದ ಡಾ: ಬಿ: ಆರ್‌. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ರೂ4623 ಲಕ್ಷ 
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ನಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಟ್ಟಡ, 
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಜಿಮ್‌, ವಾಕಿಂಗ್‌ ಪಾತ್‌, ಚೈನ್‌ 
ಲಿಂಕ್‌ ಬೇಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವಲಯದ ಅನುದಾನದಿಂದ ರೂ 750 ಲಕ್ಷ 
ಪೆಚ್ಚಡಲ್ಲಿ ಅಧೆಟಿಕ್‌ ಟ್ರಾಕ್‌ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, 
ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುರಸ್ಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ವಲಯದ ಅನುದಾನದಿಂದ ರೂ.1400 ಲಕ್ಷ 
ಪೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಚೇಂಜ್‌ ರೂಮ್‌ 
ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ-ಸ್ನೇಹಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
| ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ವೈಎಸ್‌ ಡಿ-/ಇಬಿಬಿ/1/2020 


ks ಭಕ 
(ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಜಿಬರು. 


A ಸ್ನ 
1 ರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀಸ.ನೈ.ಇ.. 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ" ಬ್ಲಾಕ್‌. ಕೆಹೆಜ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ. 
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009. ಔ:080-22240508 £2:22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@email.com 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ೩ನೈಇ 13 ಗಾನೀಸ(3)2020 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ. 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಏಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಡಿಕೆ (ಕನಕಪುರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:4ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ ಉತ್ತರ 

ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ, 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪಶ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾಯಳದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರಶಿ: 

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸ 


ಸದಸ್ಯರ' ಹೆಸರು 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


: ಶೀಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ (ಕನಕಪುರ) 
: 46 


ಉತ್ತರ ದಿವಾಂಕ : 04.03.2020 

ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಈ ಪಡಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? ಹಾಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಎವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ -1(4) ಹಾಗೂ 1(B)ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ಅನುಷ್ಣಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; | 

8) [ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 

ಇ) 3 08:200ರ ನಂತರ `'ನೊತನ ನನಾ 08.2019ರ ನಂತರ ನೂತನ ರಾರ ಬಂದ 
ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ | ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಒಡಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವವರ 
ಒದಗಿಸುವುದು) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 

[1S ಕಾರನ ಇವಗಾರಗನನ್ನಾ | 4 ಶುದ್ಧ ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು 2019-20ನೇ 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? ಸಾಲಿನ SDP ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ 

ಖನಿಜ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 


ಜಿಲ್ಲಾ 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಹಾಗೂ 2 
ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನ ದೊರೆಯದ 
ಕಾರಣ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿವೇಶನ ದೊರೆತ ನಂತರ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: 


ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 1 ಶುದ್ಧ ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಭಾದಿತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 


ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 1 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು 


೪ 


ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ನುನ ಕಾಂನ್ನ ಮುತ ಭಿಂ-ಟ್ರರಿರ ಲಗ್ತಿ 


Coin 1 (a) 
As per approved Actin plan of 2018-19 
SDP & NRDWP 
Physical progress 
Spillover works Fresh Works Total 
SINo | Name of the Division 7 
No-of works commie | Balance J sve] Completed | Balance | Noofworks Completed Balance 
Belgaum Circle 
i 171 [51 536 3 870 746 124 
2 798 0 300 TT FT 1098 0 
3 406 86 588 1080 976 104 
4 102 4 313 419 389 30 
5 598 20 368 986 943 33 
[ 932 73 1227 2232 2115 i177 
F 7 616 176 53 1351 706 333 
8 274 25 50 349 309 30 
3897 345 3043 $385 7372 1013 
[ Kalburgi Circle 
p eT A 
3 
4 
5 
78 270 
Se Ts] 
Bangalore Circle 
] mT eT] 3 733 729 4 
2 1i5 100 15 211 793 16 
3 497 433 64 f tia — 1026 124 
4 2366 1439 927 3202 3275 927 
5 522 254 268 i866 1498 T- 3686} 
[3 370 179 191 645 454 151 
7 1096 1095 1 1874 - 1866 § 
F 1347 996 351 2069 1547 522 
EX) 2861 1465 1396 4725 3329 1396 
9645 6429 3216 17469 13911 3558 
Mysore Circle 
1 397 360 31 612 548 & 
2 | 297 195 102 903 622 281 
3 F 2 TT 65 1708 1213 35 | 0 2260 560 
4 [Dakshina Kannada 5 | 6 4 1120 963 37 | ss 1024 161 
5 [Kodagu 51 ST [] 456 413 32 507 465 Er 
5 Mandya 870 87 253 1559 1417 142 2429 2034 395 
7 [Mysore 1172 1104 [7] 1280 1034 226 2432 2138 294 
8 [Uap 192 158 [3 372 219 153 T S64 377. 187 
‘Total 4289 363 636 163 S815 1348 11452 9468 19% 
[Grand Total 21178 19032 246 23990 18725 865 46168 37757 sari 


or 


Torin] 


SIONS 


$569 LET See iss | S15 ZP6PT CN TT ISOL PHS] 

IOT 199 8898 TO8T 1¥8T oy [73 [23 IeoL 
187 73 YS £1 61 Te YE ssT pn) § 
66೭ 281 1881 9೭೭ <0 16S [A 3 ¥I0T ET 
[a TEST ToT sr £2) 18 Sp Ed | wApmN] 9 
087 FT [2 [A siz FS [) IB Tr [p sop] 
siz 862 €1s pits [) Siz z 9eT p74 cpu suiisea] 
S9€ 1091 99L1 16£ £8 90CT TL | ses 395 use] € 
[rd p73 FA TT [ita [5 [SN TT 77d EO] 
yer 061 ET) 

If 


ET] 


IELO | 


NS) 


[ 
8 
L 
9 
seid | 
¥ 
EER) 
z 
[ 


ENE! 


[A NT TT wm | s6s IST CAN TAS ETT 
[OH [74 [3 7 18 $1 [3 SY iY MENA § | 
659 S15 yee | WS 3 65 CIN NT Rd pee L 
VhT CNN WT Fal £97 [3 ol pr we tos _9 
£3 ₹8 [A RN [I [3 71 [id see | ped SF 
[a2 [A ETT i pil Sef [3 ONS WT Pied 7 
ಈ [73 [5 1 [2 7 US [4 33 CEN POO C 
Zi pd TE [SS NT oT [] TT TT Uma TC 
eT £3 [72 [SN [34 7 SN E73 oma] 7 
SEND unedlog 
EXT Prides | SHOMSIO ON supa | Roy NE SOM IOON CS Poridtios | SHOM3OON 
Teor HOM Wd SoM soAoindS uoisiAid Re 
a1 30 SUIUN) 
(occ Axenxqag 01dn) 551804 wosAnd 
SATIN SF 40S 


TEATOTI wed uo poAdidde 10d SV 


IL OONET 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸ; 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು KN 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 


ಶ್ರೀ ಡಿಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ (ಕನಕಪುರ) 
: 46 
: 04.03.2020 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಕುಡಂಯುವನೀರಿನ "ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? ಹಾಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 


ಆ) 


ಹಾಗಿದಿ ಯಾವ ಹಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1(ಸ) ಹಾಗೂ 1(B)ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಇ) 


23.08.2009ರ ನಂತರ" ನೊತನ 
ಸರ್ಕಾರ: ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ 
ಹಿಡಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿವರ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಈ) ಹವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? 


ದನಾಂ೯738.209ರ ನರತರ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ 
ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆ 
ಹಿಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
4 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು 2019-20ನೇ 
ಸಾಲಿನ SDP ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ 2 ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನ ದೊರೆಯದ 
ಕಾರಣ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿವೇಶನ ದೊರೆತ ನಂತರ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 1 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಡಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಭಾದಿತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 1 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


RLS BR 


Cina -1 (a) 


As per approved Action plan of 2018-19 


SDP &NRDWP 
Physical progress 
Spillover works Frosh Works Total 
SLNo |Nameof the Division 
Na of works | Completed | Batance |No uve] Completed | Balance | Noofworks | Completed Balance 
Belgaum Circle 

1 Bagaikot 232 171 [31 638 - 575 CN NTN 7 124 
pS [Belgaum 798 798 0 300 300 0 1098 1098 [ 
3 —[Chikkodi 492 406 36 588 570 18 1080 976 105 
4 [Dharwad “| 106 102 4 35 287 | 419 389 | 
5 [Gadag 618 598 20 368 345 id 23 986 943 43 
6 [Haver INT 332 73 1227 1783 PN 7) 2115 i17 
7 Uttara Kannada 792 616 176 559 180 379 1351 796 77] 
8 Wijayapur 299 274 25 50 35 15 349 3 40 

[Tota [4 3897 445 4085 3475 Jes 8385 737% 1015 


N| 
Mysore Circle 
1 — [Chamirajanagar 221 ON ET 391 360 31 612 545 [2 
2 —[Childcamagalur 606 327 175 297 195 0 Tg 281 
3 Hassan 1812 | 1047 65 1708 1213 495 2820 2269) 569 
4 Dakshina Kannada 65 6) 4 1120 963 157 RK 1185 Wi 1024 [61 
5 [Kodagu 51 51 9 456 414 42 507 465 42 
6 Mandya $70 617 253 1559 1417 142 2429 2034 395 
7 [Mysore 172 1104 58 1260 1034 226 2432 2138 294 
$ Udupi 192 158 34 372 219 153 564 377 187 
Total 3289 3653 6 7163 3815 1345 | ass 9468 1984 
[Grand Total 21178 19037 2146 24990 18725 6265 46168 37757 sa 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸಃ 


ಸಡಸ್ಕರ ಹೆಸರು 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


: ಶ್ರೀಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ (ಕನಕಪುರ) 
: 46 


ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? 


ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 
ಸಂ ಪ್ಲೆ ಉತ್ತರ 
ಈ) [ಕುಡಂಯವ ನೀರನ "ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 'ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? ಹಾಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1(A) ಹಾಗೂ 1(B)ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ಅನುಪ್ಲಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಟ 
ಆ) [ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ "ಯಾವೆ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 
ವ್ರ 12308.209ರ ಸಂತರ ನೊತನ |ದಿನಾಂಕ:23.08.2019ರ ನಂತರ'ನೂತನ್‌' ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ 
ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ | ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ | ಹಿಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹಿಡಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಷ್ಟು; (ವಿವರ 
| ಒದಗಿಸುವುದು) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ತಾಪ ಸಾರಣನ್ಯಗ ನವಗಾರಗಳನ್ನಾ 4 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು 2019-20ನೇ 


ಸಾಲಿನ SDP ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ 2 ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಯೋಜನೆಯ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನ ದೊರೆಯದ 
ಕಾರಣ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿವೇಶನ ದೊರೆತ ನಂತರ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮ "ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 1 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಮಲ್ಲನಹೆಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಭಾದಿತವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ I ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಹಾ 
ಎಸ್‌. ಕ 


ಗಾಮೀಣಾಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಅನುನ ಎಸ ಹುಕ್ಣೆ ನಿಂ-ಟ್ರರಿಲ ಲಗ್ಲಿಯೂ 


OLLiaG.=1 (a) 


As per approved Action plan of 2018-19 


SDF & NRDWP 
Physical progress 
Spillover works Fresh Works Total 
SLNo Name of the Division 
No:of works | Completed | Balance | Noof works | Completed Balance | Noof works | Completed Balance 
Belgaum Circle 
1 Bagalkot 232. 171 | 61 638 575 870 746 124 
F] [Belgaum 798 798 0 300 1098 1098 [) 
3 (Chikkodi 492 406 86 588 1080 916 104 
4 (Dharwad T 106 102 4 313 419 389 30 
5 —[Gadag $18 598 ET) 368 986 943 43 
6 Haveri 1005 932 73. 1227 iE 2232 2115 117 
b [Uttara Kannada 792 616 176 559 1351 796 555 
8 Vijayapur 299 274 25 50 349 309 40 
[otal 432 | 387 445 4043 5385 7377 1015 


| 3 | 4 | 


39 
Bangs 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

$ 

9 

1 (Chamarajanagar 221 188 33 31 $12 548 [2 

2 ~“[Chikkamagalur 606 427 179 102 903 622 281 

3 [Hassan 112 1047 65 395 2820 2260 560 

H [Dakshina Kannada 65 6t 4 157 1185 1024 161 

5 [Kodagu 51 53 [) 42 507 3465 32 

6 Mandya. 870 617 253 | 142 | 7229 2034 395 

7 Mysore 1172 1104 68 |_ 206 2432 2138 294 

3 “Udo 197 158 34 [Ts 564 377 187 
[Total 328 3653 6 1348 M452 9468 1984 
[Grand Total 21178 19032 2146. 6265 46168 37757 $417 
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pS (DT-Worrgy 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸ; 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


: ಶ್ರೀ ಡಿಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ (ಕನಕಪುರ) 


ಸೃಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ? 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 246 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ + 04.03.2020 

ಕ್ರಸಂ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಆ) 'ನಕಯುವ ನೀರನ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು? ಹಾಗೂ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಥ-1(A) ಹಾಗೂ 1(B)ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ಅನುಷ್ತಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; 

ಆ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವೆ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 

TEE ನಂತರ ನಾತನ | ದೆನಾಂಕ23.08.209ರ  ನಂತರೌ`ನೊತನ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದೆ 
ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ' ಈ ಹಿಂದೆ | ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತಡೆ 
ಮಂಜೂರಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆ | ಹಿಡಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹಿಡಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು (ವಿವರ 
ಒದಗಿಸುವುದು) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 

ಈ ಹಾವಾರಣಳ್ಯಾಗ ನವಗಾಕಗಳನ್ನಾ] * ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು 2019-20ನೇ 


ಸಾಲಿನ $DP ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ 2 ಕೊಳವೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿವೇಶನ ದೊರೆಯದ 
ಕಾರಣ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿವೇಶನ ದೊರೆತ ನಂತರ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಈಗಾಗಲೇ 2 ಶು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 1 ಶುದ್ಧ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಢ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮವು ಗುಣಮಟ್ಟ ಭಾದಿತಷಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 1 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು 
ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
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SS BT 
f ಗು 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಣ್ಗುನಿ ನಸ ಖುಕ್ಷೆ ನಿಂ-ಟ್ರರಿರ ಲಗಿಘಂ 


Ha 1 Ca) 


As per approved Action plan of 2018-19 By 
SDP & NRDWP 
Physical progress 
Spillover works Fresh Works Total 
SLNo |Nameofthe Division 
No of works | Completed | Balance | No ow] Completed Balance | Noof works | Completed Balance 
Belgaum Circle 
1 Bagalkot 232 171 61 638 575 6 870 746 124 
2 Belgaum 798 798 [] 300 300 [i] 1098 1098 0 
3 Chikkodi 492 406 86 588 570 18 1080 976 104 
4 Dharwad 106 102 4 313 287 26 419 389 30 
Fl (Gadag 618 598 20 368 345 2 986 943 43 
6 \Haveri 1005 332 3 1227 1183 44 2232 2115 J17 
7 Uttara Kannada 792 616 176. 559 180 379 1351 796 555 
#8 (Vijayapur. 299. 274 25. 35 15 349 309 40 
Total 4342 3897 445 4043 3475 568 8385 7372 1013 
15 211 193 18. 
3 Chikkaballapur 64 1144 1020 124 
4 Chitradurga 927 4202 3275 927 
5. (Davangere 268 1866 1498 368 
6 Kolar 191 645 454 191 
ky [Ramanagara 1 1874 1866 8. 
8 Shimoga 351 2069 £547 522. 
9 [Tumkur 1396 fans [3329 1396 
Totat 3216 17469 1391 3558 
Mysore Circle 
1 (Chamarajanagar 221 188 33 391 ] 360 31 612 548 64 
2 Chikkamagalur 606 427 179 297 195 102 903 622 281 
3 [Hassan 1112 1047 65 1708 | 1213 495 2820 2260 560 
4 [Dakshina Kannada 65 P| 61 4 1120 { 963 157 1185 1024 161 
5 Kodagu 51 51 0 356 412 37. 507 465 EE 
§ Mandya 870 617 253 1559 1417 142. 328 2034 395 
7 Mysore 1172 1104 68 1260 + 1034 226 2432 2138 294 
8 Udupi 192 158 34 372 219 153 564 377 187 
is Total 4289 3653 636 7163. S815 1348 11452 9468 1984 
Grand Total 21178 19032 2146 24999 18725 6265 46168 37757 8414 
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PSUS 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಓಆರ್‌ 06 ಟಡಿವಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ನಾನಾರ ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 4 /03/2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಇವರಿಗೆ, 16) % 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 9 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, fy) 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. NR 

ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮ್ರಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಸೆಷಾಸ ಗಸ. ೫. 
ಸೌಚಔ ತಗೀಲರೊವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತೆನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ 


ತ 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 


v 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ_352 ಕೈ ಉತ್ತರದ 250/16 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ea 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


[ಬಿ.ಎನ್‌.ಯತಿರಾಜ್‌] 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ವಿಷಯ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚವರು 


3ರ. 

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ .ಕೆ (ಕೋಲಾರ) 

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು 

04.03.2020. 

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಾಗೂ ಯುವ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ ಕೂವಾರ ನಧಾನಸಭಾ 'ಶ್ಲೇತ್ರದ್‌ 55ರ ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನೀತಿಯೆನ್ವಯ ತನವ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾನ | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಗುರುತಿಸಿರುವ 
ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ಈಾಣಗಳೆಂದು | ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಿವರ — ತನವಾರ ಕ್ಷ 
ಸಡುಭಲು ಪ್ರವಾಸನಾವ್ಯವ ಇವಾಪೆಯು ಗುರುತಸಹವ 

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳೆ ವಿವರ 
ಕೋಟಿಲಿಂಗ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಕುರುಡುಮಲೆ, 
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌, ಬೇತಮಂಗಲ. ಅಂತರಗಂಗೆ 
ಅವನಿ, ಬಂಗಾರ ತಿರುಪತಿ. ಮುಳುಬಾಗಿಲು 
ಮತ್ತು ಬೂದಿಕೋಟೆ. 

ಆ) ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು); 

SAE A ಕಳಿದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಯಾವ ಯಾವ | ಸಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ | . 1 
RS Ti ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು 

ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 

ಈತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆವಿಗೂ 
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿಪೆ? (ಕಾಮಗಾರಿಗಳಪಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ನೀಡುವುದು); 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 06 ಟಿಡಿವಿ 2020 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತು_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಮಾನ್ಯಾ ವಿ:ಸ ಸದಸ್ಯರು ; ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ (ಕೋಲಾರ) ರವರ ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತ್ತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 39 ಕ್ಷೆ 
ಅನುಐಂಧ 


ಕೋಲಾರ ಅಲ್ಲೆಯಲ್ಲ 2೦17-18ನೇ ಸಾಅನಿಂದ ೭೦1೮-1೨ನೇ ಸಾಅನ ವರೆಗೆ ಪ್ರಪಾಸೋದ್ಯಮ' ಇಲಾಖೆಯು. ಕೈಗಿತಿಕೊಂಡಿರುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪವರ: 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) 
4 7] RA ಜಿ ನರವ 2019-2೦ ನೇ | 2೦19-೭೦ನೇ | ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ] 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ನರ/ | ಅಂದಾಜಿ | ಡಕ [| ನಾಂ ಬರುಗಡ [ಸಾಂನದ ಬಡಗ ಒಡುಗಡಿ ಮಾಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
ಸಂ. ್ಟ ಮೊತ ಮಾಡಲು ಕಾಂ್ಲುರಿ | ಮಾಡಿರುವ | ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭಾಕ 
ಯೋಜನೆ | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು [ ಮಾಡಿರುವ | ಬನುದಾನ | ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
1 2 a 4 |S 7 CR aT Se 10 
| [ 
ಕೋಲಾರ ಜ್ಜ K> [ 
. Wi 
I ] ದೇನಾಲಯದ ಬಳಿ ಾಂಪಾಂಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮುದಿದಿದ್ದು, ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿಮೇಶನ। 
aed ಜಿತಾ ಹೋಳೂರು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. . ಎಂದು ಸ.ನಿ. ಕೋಲಾರ ರವರು 
ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕಃ 19.10.2019 ರಂದು 25.00 
ಮದ ದೌಪದ: ೇವಾಲಯದ] 2017-18 ಸ.೪ರ್‌ಐಡಿ ೬ 
1 ತ RN Wh 5 a | 5000 ಎಲ್‌ 25.00 20.00 § 500 [ಅಳ್ಞಗಳು ಯುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 2500 ಲಕ್ಷಗಳು 
soe ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕನಮಗಾರಿಗೆ ಯಾತಿನಿವಾಸ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೀವೇಶನ) 
p ; ಪಡೆದ' ನಂತರ "ಬಾಕಿ" ರೂ25.00: ಲಕ್ಸಗಳ! 
ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡ" ಮಾಡಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ದಿನಾರಕ: 
; 19102019 ರಂದು: ರೂ.2400 ಲಕ್ಸಗಳಿಣೆ ಯು.ಸಿ 
ಕೋಲಾರ ಜಿ॥&ತಾ॥ 'ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ < ಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ತಖಾಸಣೆ' ವರದಿ ಬರಬೇಕಿದೆ, 
ಚೆಡೇಶ್ಯರಮ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ! 507-1 ಆರ್‌ಡಿ 4 ¢ 
RR is | wsee | 5000 ಎಲ್‌ 25.00 - - 15.00 HFS ರದ್ಧು Kose Ci W 
ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ, : ಶೌಚಾಲ 2] ನಜ ಬೆಂಗಳೂರು .ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎ ಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡ್‌ ಮಾಡಿರು 


ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ರೂ.1000 '' ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 
ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ' ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ರೂ.15.00 
ಲಕ್ಸಣಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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'ಲಧೋಬೀದನಿಣ್ಲಣಂಡ , ಜಿ 
RLS ಲಾಲ ಜಂಲ್ಗಧೇಂಂ' 
copes pume teslho O0sTen goa ಲಡಿಧಿಂಣ A ER 
ಖಣ ಅಂದ ಜಬಂಗಾಣ ಇಬವೀಉಡ "ಲಂ 001 - - ತಾರಿ ose | sce: | fe s 
q°copo: pesko Q00FSn cop 6I0TOLGL “ಇಡ ರಿರ'ಫ suo, [ನಂಂಣಲ್ಲ. 3 ಬಂಟಂಂನಾಗ] ' 
ng Ve papeLocd 


:ಸ೦ಉ್ಲ `ಐಳಂಣಲಔ. ಅಂಬ ಧಂದೆ 


1 
“fever space "| 
[oe ಭಟ tealko 
o's ಧಂ ಊಂ ಗಲದ 
paeucses se adhe 000 
cpg pow hom se'ಪ'ದ R's 
peace ecoygee Ta Rpaanm 
"ಐಫಾಗಿದಣ ಲಂ ಹನೀ ಇಲತಿನಿದೀಗಳಾ 
‘epee Rod Rae “yoo 
‘peconee comp Pov ego's 
ಬಂe obrosu geuopaes 
“cofepenmqpcsF 
comers ಭಲ tpaglho 
ಈ  ಅಢೂ  ಆಭೀಲು ಂಂಗೊಲಗ್ಗನೀಡ 
pou se. wadlhe oor 
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patiocuceses cscoyge Two Roam 
"ಢೀಣ೧ಂ ಅಂಧ ಬರಾ ಸನಿದಲಂದಿ ಬಲಂ 
y:cco pakc. o0vTeHo con 6IOTOT'6H 


ಅಳ 'ಬಪೀಯಾಲ ಗಂಧಂ. ೧೪ರ 
(ಪಸ , caibis [oceosesp cone 

eS 00's ಸೀವಾಲಂ | pi 
“ಇದಾ woe RS 38 (eecoe ಬಂ) 
Sehr 88H ಾಧpeಊಂ 


he 


“೨೧ 
00 bonus ಬಜಂಲಂಂಂ  ಢಿಡಿ ಬಂದಿ 

pi-toe | eececgcs tage ಐಂ 
coh epi NTs 


80g @ ge 
[soe 'ಯಂಾಬಔ ೧ಧಾಲ ತಂ ] 
ಯರು ನಂದನ ee ಭಾಲಿ "೫ 
ರಾ ಬಂಟ) .|. ನಲಯ. 2 R 
ನಂಥ ಉಂಬ ಜಾ RE ಹಫ ಉರಿಯ § 
| ಭಂ | aಜ೦ಕ-ಆಂಕ | | 


(GapBa'wp) 


(ರೂ.ಲಕ್ಷೆಗೆಳಲ್ಪ) 


2017-18 


ಕ 'ಮಂಜೂರಾದೆ ಕದ ಸಾರ್ಯ ಗಡಿ 
Kr ಕಾಮಣಾರಿಯ:ಹೆಸರು ವರ್ಷ) 4 ನಿವಾಪಕ | ಜಖಗಡ ಲ ವಷ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 
is : ಯೋಜನ. | ಮೊತ್ತೆ' [ಸ್ರಂಕ್ಷಯ ಕೆಸರು | 
J + — ಸ್ಸ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ದಿನಾಂಕ 
19.10.2019 ರಂದು ರೂ.40.00 ಅಕಗಳಿಗೆ ಯು.ಸಿ 
'ವೆಃ ನ 
Hive ಕಾ ಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ, ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ, ಬರಬೇಕಿದೆ, 
ರೂ ಕುಂದ] 27-14 ಕೆ.ಅರ್‌.ಐಡ, ಸರ್ಕಾರವು....ರದ್ದು. ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 
6 [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೋಂಡಯ್ಯ ಡ್ಯಾಂ| ಬಂಡವಾಳ 100.00 ಎಲ್‌ - 15:00 k) 7 
ks ಆತಮ ಮುಪ್ಪು!" ಪಗಳು RR ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ,ಎಲ್‌, ಸಂಸ್ಥೆದೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮಾಡಿರುವ 
NE ೪% 7 ರೂ.45.00... ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು. ಈ. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ! 
ಹಾಂಭೀಕದಣ. ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಳಿದ ರೂ.15.00 ಅಕ್ಸಗಳನ್ನು 
il ; \ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
ರೂ.24.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯು.ಪಿ. ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ 
ಬಗ್ಗೆ: ಇಲಾಖೆಯ ಎ.ಇ. ರವರು ಸ್ಥಳ! 
[ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕ್ನೇತ್ರದ ಕಸಬಾ h 
jw ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಸದರಿ 
ಹೋಬಳಿ ಹನುಮಂತರಾಯನ ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. M4 re 


ವರದಿಯಲ್ಲಿ ''ಏಲಾಖೆಯ ಮಾದರಿ" 'ನಕ್ಸಂಯ "ಪ್ರಕಾರ! 


ಸ್ಸೆ ಶ್ರೀ '೦ಜನೇಃ ಮಿ| ಬಂಡವಾಳ 50. K ; K lI 
ನಿಮರ್ಕಣ. ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ”: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ| 
ರವರಿಂದ ಸಮಜಾಯಿಷಿ: ' ಬರೆದು: ' ಮುಂದಿನ 
k ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1 
ಕಾಮಗಾರಿ: ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಔಿನಾಂಕ: 19.10.2019): 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಡಗಲ್‌ 207-18 ಜೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ. ರಂದು ರೂ.10.00 ಲಳ್ಸಗಳಿಣೆ ಯು.ಸಿ ಬಂದಿದೆ. 
8. [ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ] ಬಂಡವಾಳ 25.00 ಎಲ್‌ 15.00 [ಮೂರನೇ ತಈಪಾಸಣ್‌ ವರದಿ ಘಡೆದು ಬಾಕಿ! 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ. | ವೆಜ್ನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ರೂ.15.00 ' ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
[ತ್ರಮವಹಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
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(Saplcwp) 


(ರೂ.ಲಷ್ಷಗಳಲ್ಪ) 


ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉತ್ತನೂರು 


ಕ ಮಂಜೂರಾದ ದಾಜು ಕಾರ್ಯ ಕಾಮಣಾರಿಗಿ 
A ಕಾಮಣಾರಿಯ ಹೆಸರು ವರ್ಷ/ pits ನಿರ್ವಾಹಕ: | .ಜಡುಗಡ ಮಡ ಕಾಮಗಾರೆಯ'ಹರತ 
ಈ: ಯೋಜನೆ ತ. | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಆನತ ehh 
Ws 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ದಿನಾಂಕ: `19:10:2019 ರಂದು. :ರೂ.10.00] 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಠಾಲ್ಲೂಕು, ಅರಕರ| (al ಸಟ ದ be ಕದ್ದ 
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ  ನಾಗನಾಥೇಶ್ನರ| 7-18 ಕೆ.ಆರ್‌.ಐಡಿ, ಪಡಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ; .ಆರ್‌.ನು.ಡಿ.ಎ 
ET ವ ಅಕಾ | 2500 ಎಲ್‌ - 5.00 |ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಬಿಡುಗಡೆ" "ಮಾಡಿರುವ: ರೂ.10.00 
ಫು ತ್‌ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಬು ಳ್ಳ ೪ 


ತಪಾಸಣೆ ವರದಿ ಪಡೆದು ಉಳಿದ ರೂ.5.00] 


ಮಾಡಲು; 


ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ವಾಲ್‌ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.! 
19.10.2019 ರಂದು ರೂ.10.00 'ಏಕ್ಸಗಳಿಣಿ 'ಯು.ಸಿ 


ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಪರದರಾಜಸ್ನಾಮಿ| ೧-18 ಳೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ ಬಂದಿದೆ. 'ಕಾಮಗಾರಿಗೆ' ಬಾಕಿ ಇರುವ ರೂ:15,00 
13|> PE ವೆ ಬಂಡವಾಳ 25.00 ಎಲ್‌ - - ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಮೂರನೇ' ತಪಾಸಣಿ ವರದಿ 

ದೇವಾಲಯದ ' ಬಳಿ ಪ್ರವಾಸಿ] ಬ 

Oss ಟ್ನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕಿದೆ, "ಸದರಿ" -ಪರದಿ''”'ಪಡೆದು : ಬಾಕಿ 

k ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 

' | ನಟಕ ವದೆ 

ಕೋಲಾರ ಫಾಲ್ಲೂಕಿನ el I 

ವಿಧಾನಸಭಾ . ಸ್ಟೇತ್ರದ ಮದನಹಳ್ಳಿ 

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5-1 ಸರ್‌ ಐಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
14 | | ಬಂಡವಾಳ 25.00 ಎಲ್‌ - 15.00 

ಮುಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟಾಲಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. 

'ಬೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಯಾತ್ರಿನಿವಾಸ 

ನಿರ್ಮಾಣ. 
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(ಹೊಟಔಣ'ಉ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ: ಟಿಡಿ ॥ ಟಿಡಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03-03-2020 

ಅವರಿಂದ 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಅವರಿಗೆ: Als 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ J ಚಿಂ 

ವಿಧಾನಸೌಧ, ou 03 

ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಮಾನರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: sl ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ, 


ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ; 
ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/6ಅ/ಪ್ರ. ಸಂ.51/2020, ದಿನಾಂಕ: 24-02-2020. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾದ ಮಾನ್ಯ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಮರಾದ ಶ್ರ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: :51 ಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ 100 ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕನಿಹಿಸಲ. 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


Gp. ೫ ಸಗ 
ಗ್ರಾಸ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ be 


ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸೆಂಖ್ಯೆ : 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಚಿವರು 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 
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ಮ 
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. 


--ಉಪ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


04-03-2020 


ಪ್ರ್ನೆ 


T ಉತ್ತರ 


| ¥ te 


ನಂತರ್‌ ಮತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ್ಲಿ 
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಭಾರದ 
ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ 


ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು). 


ಷನ್‌ಜಾರು ವಾಹನಗಳ ಕಾಯ್ದೆ" 988ರ ಕಲಂ 
13(3)(ಬಿ) ಪ್ರಕಾರ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 'ಒಟ್ಟು 
ತೂಕ ಮತ್ತು ರಹದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಿದ ಹೇರು ಭಾರವನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. 


ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ MಂRTH ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ 


ವಿವರಿಸಿರುವ ಸಿ೫ೀ 1೦೩d ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು 
ಸಲಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಾಹನದ 
Ax] ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಭಾರವು ಈ 


ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. 
Single Axle with single tyre 3.00 tonnes ] 
Single Axle with two tyres 7.5 tonnes 
Single Axle with four tyres 11.5 tonnes 


Tandem Axle for rigid vehicles, | 21.00 tonnes 
trailers.and semi-trailers 

Tandem Axle for puller tractors | 28.5 tonnes 
for hydraulic and pneumatic 
trailers 
Tri Axle for rigid vehicles, | 27.00 tonnes 
trailers and semi-trailers 
Axle Row (two axles with four | 18.00 tonnes 
tyres each in Modular 
Hydraulic Trailers 

ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು (IRC:SP-72) Standard Axle 


ಇ 


Load and Equivalent Standard Axle load NY 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ 
ಪಾಹನದ ಒಂದು ಸಸ ನ ಮೇಲೆ. ಹೊರಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಟ 
ಭಾರವು 8160 ಕೆ.ಜಿ. ಗಳಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆ 
ಮೇಲೆ: ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ (Damage) ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 
ಸದರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಗರಿಷ್ಟ 20.00 ಲಕ್ಷ Equivalent Standard 
Axle Load Applications ಸೆ ಮಾತ್ರ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಾಂಧ್ಯತೆಗೆ IRC-37 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 


3 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಧಿಕ ಭಾರದ ವಾಹನಗಳು 
ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುಡು. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ? 


ಹೌದು. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕ ಭಾರದ ವಾಹನಗಳು 
ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 


ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಗದಿತ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಇಲಾಖೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು 
ಕೋಲಾರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಛೇರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ 
ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ. ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳ ವರು 
ಪ್ರವರ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:01-04-2019 
ರಿಂದ 31-01-2020ರ ಅಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1200 
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ, ದಂಡ ರೂ.53,35,838/- ಗಳನ್ನು 
ವಸೂಲು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ರವರ್ತನ ಕಾರ್ಯವು 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ  ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಲು 
ಕಾರಣಗಳೇನು? 

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ 
ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರದ ವಾಹನಗಳು 
ಸಂಚರಿಸುವ ಕಾರಣ ರಸ್ಟೆಗಳು, 
ಮೋರಿಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗುವುಡೆ? 


ಹತ್ತುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರಿಗೆ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರವರ್ತನ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಟಿಡಿ 11 ಟಿಡಿಕ್ಕೂ 2020 


A, 
\, ಹ್‌ 
by [4 
ಕ್ಷ ಇಂಗ ಸವದಿ 
(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 


ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂವಾ 20 ಸ್ಟೀಮರ 2020. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚೆವಾಲಯ, 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 03.03.2020. 

ಇಂದ: 


ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, 


ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. u 
ಇವರಿಗೆ: 04 93 ೨. 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ. 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ 
(ಅರಸೀಕೆರೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 222ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ 

ಬಗ್ಗೆ. 

N 


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ (ಅರಸೀಕೆರೆ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 222ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


ಹಾನ್‌ 


ಗ 
(ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ಸುರೇಶಬಾಬು) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, 
(ಆಡಳಿತ ಕನ್ನಡ) 


ಪ್ರಶಿಯನ್ನು:- 


1. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

3. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

4. ಸಮನ್ವಯ ಶಾಖೆ, ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು. 


" ಕರ್ನಾಟಕ ಎಧಾನ ಸಭೆ 


ಪ್‌ ಗುಡುತ್ತಾದ ಪ್ರ ಸಾಪ 7337 
ನ್‌್‌ ಶ್ರ ತಷರಂಗಗಾಡ ಆರಸಣಿಕ 


04.03.2020. 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ `'ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 


ಚಿತಾಭಸ ಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು? 


ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ. ಸಚಿವರು 
| ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ | v ಉತ್ತರ 
ಈ) ಠರಸೇಕರೆಯಲ್ಲರುವ" ಗಾಂಧೀಜಿ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ | ಇಲ್ಲಿ. 
ಕಸ್ತೂರಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ¥ 
ಈ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ |ಪ್ನೆ ಉದ್ಧವಿಸುವುದಿಲ್ಲ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ. ಸರ್ಕಾರಡ..ಮುಂದಿದೆಯೇ; 
(3) ನವಾಗಾಕಯ ಸಷಾರ್ಣವಾಗಕವುಡ ಹ್ಹ್‌ § ತ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; MN ಹ 
ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪೊರ್ಣವಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | ಪ್ರ್ನೆ ಉದ್ಧವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. § 
ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲೌಗುವುದು; 
ಪ್ರ ಸಾರಕಕ್ಕ ಅಗತ್ಯ `ಮೂಲಧಾತ ಸಲಧ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾನ ಒಂದಲ್ಲ `ಪರಹೀಾಿ," ಆಯವ್ಯಯದ] 
ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವುದೇ; ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
ಊ) ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸಕರ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಕನ್ನಡ ಮೆತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಾಖೆಯಂದೆ ಅನುದಾಸ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂವಾ 20 ಸ್ಲೀಮರ 2020. 


(ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ 


ಮತ್ತು ಕೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 'ಕಸಂವಾ 3" ಕವಿಸ 2020 - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ಬೆಂಗಳೊರು, pee £ 32020. 


AN gp Jie STs, 


ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, [¥) $ 
ಜೆಂಗಳೂರು. } ಬ 9990೦ 
ಇವರಿಗೆ:- | ou 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ತ 


' ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 1 ಪಿಧಾಸಹಕಿಷತ್ತು 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


oo ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ / ಪಧಾನಹರಿಷತ್ತಿವ ಸದಸ್ಕರಾದ 
- ತಿ ಮಂಹಬೀವಿ¥ ಇವರ 


ಚುಕ್ಕಗುಕುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 10%] ಕ್ಕ ಉತ್ತರ. 


ಕನಡ, ಸಂಸ್ಕತಿ ಮತ್ತು' ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ. 
ಬ ES ಖಿ 


ಆ -. (ಸಂಸ್ಕೃತಿ) 


ಕರ್ವಾಟಕ ವಿಧಾನಸ: 


ಗು : 109 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಕ್ಕೆ. (ಹಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 0403-22 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು  -: : ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯುವಜನ 
ಸಬಲೀಕರಣ 'ಹಾಗೂ 'ಕ್ರೀಡಾ`ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
1 |ಪುಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ |. ರೂ. 329.00 ಲಕ್ಷ 


ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ಹಾಗೂ ಬಯಲು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆ 
ರಂಗಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು - 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
2 | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ |*- 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 


ಭವನ ಹಾಗೂ ಬಯಲು. ರಂಗಮಂದಿರ] ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದ ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿ ಅನುದಾನ ಬಒದಗಿಸದಿರಲು|] ಸಾಂಸ್ಕೃಕಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ - 

ಕಾರಣಬೇನು; ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷೆ. ' 

© 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 
' ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

[ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 7] 
ರೂ.5.00 ಲಕ್ಷ 

« 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದ ತಃಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 


(ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಕಲಾಮಂದಿರ) ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ. ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷ 


© ಒಟ್ಟು ರೂ.35,00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಸುದಾನವನ್ನು 


ಒದಗಿಸಿದೆ. p 
3 [ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವೇನು? * ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬಂದಲ್ಲಿ 
" ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂವಾ 03 ಕವಿಸ 2020 ಸ 
= 
(೩ಟಿ.ೆವಿ) 


ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೆಶಿ 
ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ: ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಓಆರ್‌ 10 ಟಿಡಿವಿ 2020 oo ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: (403/2020 

ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 0 
ಇವರಿಗೆ, 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ok | 03 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹುಳುನುೂರ. 54-1. 


ಮ U-_ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕಿ ನೆ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: £83. ಕ್ಕ ಉತ್ತರ. 
++ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚಳ್ಳೆ 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ_485 ಕ್ಕ ಉತ್ತರದ 350/100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
[ಬಿ.ಎ Mf 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ" ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ವಿಷಯ 

ಉತ್ತೆರಿಸುವ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಿನಾಂಕ: 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
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ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ. ಬಿ.ಎಂ (ಬೈಂದೂರು) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಗಳು. 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ "ಸಚಿವರು. 
04-03-2020. 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


೪) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ 
'ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು (ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಆ) 


ಬೈಂದೂರು ವಿಭಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೆರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು 
ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಈ 
ಭಾಗದ ಯುವಕರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ 


ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರುವ 
ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು? 


(ಸಂಪೂರ್ಣ' 'ಏಿವರ ನೀಡುವುದು)? 


ರಾಜ್ಯದ "ಪ್ರವಾಸಾದ್ಯಪ ``ಅಧವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ"`ನಡ್ಡನಲ್ಲಿ "ನಾಪಿ 

ವತಿಯಿಂದ ಕೆಳಕೆಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ: 

1. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು 

ಮತ್ತುಐತರೆ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 

2. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು 
ಮತ್ತು ಆಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತೆ ವರ್ಗದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 
ಖರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ. 
ಹೋಟೆಲ್‌ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ, 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಟೂರಿಸಂ ವಿಷನ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ 
ಯೋಜನೆಗಳ. ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ: ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್ರಖಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಸಮಗ್ರ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಮುಂದುವರೆದು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
| ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಯುವಕರು ಸ್ಥಾಪಲಂಬಿಯಾಗಿ  'ಬಡುನ ಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ:ಎಸ್‌.ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು 
ಖುರೀದಿಸಲು ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಉಡುಪಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 02, ಟಿ.ಏಸ್‌.ಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ: ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ 0೦1 ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ 05 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 08 ಪ್ರವಾಸಿ 
'ಜ್ಯಾಕ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಲ್ಲದೇ, ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು 


ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 


ಲಹಬ 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಜೆ. ಸಂ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ' ವಿವರ 

1 ತ್ರಾಸಿ ಮರವಂತೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿMarine ‘drive Works 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರೂ.75.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜುವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


2 ಉಡುನಿ"ಕಲ್ಲೆ `ಬೈಂಡಾರು`ತಾಲ್ಲೂಕನ ಕರಿ: `ಮಂಜೇಶ್ಠರ ಗಾನದ 
ಹೊಸಹಿತ್ಲು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆ. ಬಳಿ ಕುಟೀರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈೂ.15.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 


ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 10 ಟಿಡಿಪಿ 2020. 


BT 
(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ "ಸಚಿವರು. 


- ಸಂಖ್ಯೇಟಿಟಆರ್‌ (5 ಟಡಿವಿ 2020 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ4್ಯ 103/2020 

ಇವರಿಂದ, 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 

ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, 


u 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, Gu\03 [ ವಿಚಿಂ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
Rk as ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಖೆಟಹಾರ್‌ 


ಹೊಳ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ತನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಬೈ:.£01 ಕ್ಕಿ ಉತ್ತರ. 
CN 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
61 af 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ 2೦! ಕ್ಕ ಉತ್ತರದ 550/10 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೆ ನೆ. 


Me 
[ಬಿ. ತಾ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು 
ವಿಷಯ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಬೆ 


720 


ಶ್ರೀ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ರಕಾಶ್‌ (ಕಡೂರು) 


ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 04-03-2020. 
ಸೆ ಪಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
) | 2017-8, 2018-19 ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಳೆದ 
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ' ಅನುದಾನದ ವಿವರ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಗೆ | ಕಿಳಗಿನಂತಿದೆ. 
ಒದಗಿಸಿರುವ (ರೂ.ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 
ಅನುದಾನಪೆಷ್ಟು? ವರ್ಷ ಆನೌದಾನ 
(ವರ್ಷವಾರು ವಿವರ ಪಾದ್ಯ ಸ" 
ನೀಡುವುದು) 2017-18 463.04 
2018-19 410.99 
2058 386.99 
9) | ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಡೂರು 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ | ಅನುದಾನದ ವಿಪರಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡತಿರುತ್ತದೆ. 
ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು? ೧ ಚಕ್ಳಮಗಳೂರ ನಡಗ ಡಿರುವಳನುದಾ: 
(ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಷರ | | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ (ರೂಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನೀಡುವುದು) 2017-18 | 2018-19 2019-20 
y ಮೂಡಿಗೆರೆ 000 320040775 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊರು 15500 325.00 | 1863.00 
ತರೀಕೆರೆ 70.00 8800 T2000] 
ಕಡೊರಾ 375 4500 63300 
ಎನ್‌ ಆರ್‌.ಪುರ 35953 00 3000 
(9) 16 ಅನುದಾನದ ಪ್ಯಃ| [ಗ 40100 TO 3000 
ಕಡೂರು ಕ್ಷೇತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ | ಒಟ್ಟು : K 1058.28 670.00 | 3123.75 
ಮಾಡಿರುವ ಅನುಬಾನವೆಷ್ಟು? 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಪು.ತಿ.ನೋ... 


ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು) (ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಈ) [ಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಕ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಪ್ರಪಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 16 
SLA ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಖ್‌ ಈ 
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು 
ಯಾವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರ್‌ T 
ಗುರು. ತಿಸಲಾಗಿದೆ _ | ತಾಣಗಳು ತಾಣಗಳು 
(ಕ್ಷೀತ್ರವಾರು ವಿವರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ; 
ನೀಡುವುದು) ದತ್ತಪೀಠ 
p ಷಷ್ಟಾರರಡ: 
Be ಅಮೃತಪುರ ಭದ್ರ 
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ 
ಕಳಸ, 
ಮೂಡಿಗೆರೆ | ಹೊರನಾಡು, ಬಲ್ಲಾಳರಾಯನದುರ್ಗ 
ಕುದುರೆಮುಖ, 
ಅಂಗಡಿ 
? r ಶೈಂಗೇರಿ ಶೃಂಗೇರಿ, ಕಿಗ್ಗಾ 
| 
ಕಡಾರು 
Fay f =k IEE ಕೊಫ್ರ ಆಡ್ಸಿ 
ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಡೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರ: ಪ್ರಶ್ನೆ (ಆ) ಮತ್ತು (ಇ) ರಲ್ಲಿ ವಿಷರಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಓಆರ್‌ 15 ಟಿಡಿವಿ 2020 


ನ WE 44 


(ಸಿ.ಟಿ. ರವ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃಶಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ" ಮತ್ತು_ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಸಂವಾ%- ಕವಿಸ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ಸಜಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, 


ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ. 3 -3 -2020. 


ಇಂದ:- ' (61) 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ' 
- ಬೆಂಗಳೂರು. k Y ' 


ಇವರಿಗೆ:- 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ್ನು -... A h[s[262+ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ / ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು - - 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಶೀ/ತೀಷತ: ಐರ್‌ ಯೊೀ9 


್ಯ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖೆ. ೩12 ಕ್ಕ ಉತ್ತರ. 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ" ಉತ್ತರದ )00 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾವಷಭೆ 


" ಪದಸ್ಟರ ಹೆಪದು 


2 


ಶ್ರೀ ಖಾದರ್‌ ಯು.ಟಿ (ಮಂಗಳೂರು): 
04-03-2020 


ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಪೋದ್ಧಮ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸೃತಿ, 
ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪೀಡಾ ಇಲಾಖೆ 


ಹಜಿವದು. 
ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ | 
ಅ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲ | 2೦೪೫-16 ನೇ ಪಾಲನ ಎಂಫ ಸಂಸ್ಥೆಗಅದೆ ನೀಡಿದ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಘ ಧಪಹಹಾಯದ: ಪಿವರ 
- ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ) ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಣದ . - ದೂ.845ಂ೦ಂ೦೦. 
ನೀಡಿರುವ ಸಹಾಯಥನವೆಷ್ಟು ವಿವರ 2) ವಿಶೇಷ ಘಟಕ_ -  ಧಾ.ತಂ8ಿಂ೦೦೦೦. 
ಒದಗಿಸುವುದು. 3) ಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ -  ದೂ.8100೦೦೦. 
2೦೪7-16ನೇ ಸಾಲಿವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 'ವಿವರ ಅಹುಬಂಧ-1. 
» 2೦೬-9 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಂಘ ಸಂಸ್ಥೆರಆದೆ ನಿೀಡಿದ 
— ನಾ ಧಹಸಹಾಯಿದ-ಪಿವರ 
0 ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಣ - ದೂ5ಂಂಂ. 
2) ವಿಶೇಷ ಘಟಕ -  ಚಾ.4೫0000೦೦, 
ತು: ರಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ -  ರೂ.17೦೦೦೦೦. 
2೦18-1ನೇ. ಸಾಅವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ ಅಹುಬಂಧ-2. 
ಆ 209-20 ನೇ ಸಾಲನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ? 20-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಬನೆಯಡ ದಕ್ಷಿಣ 
ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ' ನೊಂದಾಯಿತ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು |  ನವರದ ಪಟ್ಟಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. (ಅನುಬಂಧ - ತು 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ | 5. ೨೦-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ತ್ತು ಗಿರಿಜನ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಧನಸಹಾಯ ಯೋಜನೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ನಾನಿಸಿ, 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದು, ಪಸಕ್ತ 


ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನುಸಾರ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. 


(ಅನುಬಂಧ -4) 


ಅನುದಾನ 


ನೊಳಿಂದಾಯಿತವಲ್ಲದ 


ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ| 
ನೀಡದೇ 


ಸಂಘ- 


ಧನಸಹಾಯ] 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೩೦೭೦ನೇ" ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 
ಡಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು 
ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು 


ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ (ಪರ ನೀಡುವುದು.) 


> 2೦೪-2೭೦ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಘ- 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು . ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲು. ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿರುಪುದಿಲ್ಲ. 


>» ಸರ್ಕಾರದ. ಆದೇಶ. ಸಂಕಸಂಪಾ 5 ಕಸಧ ೧೭೦೪ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:04.01.2020ರಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಠೂ.20.00ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ, ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಆದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಪಂಬ್ಛೆ: ಈಪಂವಾ ೦? ಕವಿಪ ೧೦೩೦ 


ಟಿ.ಟ.ರವಿ) 
ಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಧ್ವಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಥೃತಿ, 
ಯುವಜನ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾದೂ 
ಜ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸಜಿವದು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಛಿಗಳು - 
ವಿಷಯ: 2017-183ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಸಾಸ್ಯ ಪರ್ಗದ,. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ವಾದ್ಯ ಪಠಿಕರಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ 
ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಓದಲಾಗಿದೆ: 1]. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಕಸಂವಾ 340 ಕಸೆ" 205,' 
ದಿನಾಂಕ:18-. 09-2015. | 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ; 5ಕಸಂಪಾ 253 ಕಸಧ 20, 
ದಿನಾಂಕ:03,07.2017. 

3. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರು: ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೇ ಸ್ವಕಸನಿ/ಿನಿಆಶ್‌ 2017. 18 0:10.7.2017 
ರಲ್ಲಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿವ ಧನಸಹಾಯಸ್ಕಾಗಿ ಆವ್‌ ಪ್‌ಲೈನ್‌ 

ಫ 4 ಮೂಲಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆ. 
pL 4. ನಿರ್ದೇಶಕೆರು, ಕನ್ನಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ್ಷಿ ನಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಏಕ ಕೆಡತೆ'ಸಂಖೆ £88307 nT (ಬಾ-2). 


'ಪಸಾಟನ: 

Es _ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮ ಸೆಂಖ್ಕೆ (1). ರಲ್ಲಿ- ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ” ಧಸಸಹಾಯ ಮಂಜೂರಾತಿ 
KE ಆಯ್ಕೆ"3 ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಮೆತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಪಾಹ್ಮಧ್ಧನೆ 
ನೀಚಲು, ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿ ಕ್ರಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ (2): ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಟೇಲಲಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ೧) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ 
ನೀಡಲು, ವಾದ್ಯ "ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲೆ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2017 18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಧನಸೆಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ” ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ:15-07-2017 ರಿಂದ 14-08-20}7 ರವರೆಗೆ 
ಸೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಕೆ ಕಲ್ಪಸೆಲಂಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಹಲವಾರು 
ದಿನಾಂಕಗೆಳಲದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿ ಗಳನ್ನು ಆದ್ಮೆಂತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನಯ, ಜರ್ಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಾಯ; ನವನ್ನು ನೀಡಲು 
ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. 


ಮೇಲೆ ಕ್ಷಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಏಕ ಕಡಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಷ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು "ಇವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ಕೆ “ಮಾಡಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, 
ಅಸೆಂಘಟಿತ ತಂಡೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮೆ೦ಿಜೂರು ಮಾಡಲು ಸೊಕಿವಾದ 
ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸೆ ದು 'ಸರ್ಕಾರೆವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಹಮಲಡಿನಿಲು 
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ಗ, ಬಾದ್ಯ "ಪರಿಕರಗಳ: ಖರೀ ದಿಗೆ ಅಸೆಂಘ ಘಟಕ" ತಂಡಗಳನ್ನು ೪ 
ಸಹಲಿಯಧನ ನೀಡಲು 


PSR 


ಅರ್ಜಿಗಳೆನು. ಆಹಾದಿಸ 
೯ಗಳನ್ಮು 'ಹ್ತಾದಿಸಿದ್ದು, ಸಃ 


q 
6 


py 


ಖರೀದಿಗೆ: ಅಸಂಘಟಿತ ತಂಡೆಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಃ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅಜಃ 


ರಿಂದ 10 


ಇವರ ಮು 


1 


4 


. ಸಾಮಾನ್ಯ 'ನರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ , ಅನುಬಂಧ 01, 04, 07 ಹಾಗೂ: 10 ರಲ್ಲಿ 
- ಶೂ. 12,67,95,000 /- (ರೂ.ಹಸ್ನೆರಡು ಕೋಟಿ ಅಶವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷಡ ತೊಂಭತ್ತೆ ದು ಸಾವಿರಗೆ 
ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ: ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00-102-4-31-059 ಅಡ ಥರಿಸತ। 


ಖಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ-ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಬಂಥ-62-05,- ಹಾನೊ- 08 ರೆ 
ರೂ. 4,74,55,000 /- (ರೊ.ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ: ಎಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐಪತ್ತೆ ತ್ರೈರು: ಸಾವಿರಗಳು' 
ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00-102-- aa ಖೆ ಅಡಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು! 


. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಹಣ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಬನ್ನೆ 


ರ: 


ವ್ರ 


- 


ಬಂಧ- 


ಠವರೆಗಿನಂತೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಚೆಂಗಳೂರು 


ಖಾಲತಠ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮೆಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


2017-18ನೇ. ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ. ಹೆಂಚಿಕೆಯ, ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಣ ಮಂಜೂರು. ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ 
ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು, 


ಲೆಕ್ಕಪಶಿಶೋಧಥಕರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹಣಬಳಕಿ' ಪ್ರಮಾಣ 


ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.” 
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. 


KN 


ಸ್ವದ್ದು. 


ಒಟ್ಟಾರೆ 
್ಸು 


ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. 
ತ್ರ) 'ಗಳ 


. ಗಿರಿಜ ` ಉವಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಬಂಧ 03, 06, ಹಾಗೂ 09 ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ 


ಶೂ. 11010,000 /- (ರೂ.ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ 'ಹತ್ತು ಸಾವಿರಗೆಳು. ಮಾತ್ರ) ಗೆಲೆ. 
017-18 ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00-796-0- - 423 ಅಡಿ ಭರಿಸತ ತಕ್ಕದ್ದು. 


"ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್‌ಡಿ'5 ಟಿವಿ 


ಫೆಚ್ಚನನ್ನು 


ಪಿ 2017, &:01.01.2018 ರಲ್ಲ 


ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಭಜ್ಟಯ ಹೊರಡಿಸೆಬಿಗಿದೆ. 


mh 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
Noo 
(ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) x 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ನಾರ್ಯಡರ್ಶಿ 
ಕೆನ್ನಡೆ. Wi ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ: 


ಜಾನೆ, ಬೆಂಗಳೊರು. 
ನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ: ಮುಖಾಂತರ). 


AR 


ಹೊಸ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸೆಂವಾ 53 3ಸ್‌ 
ಸಾಮಾನ್ಯ 


ಘ2018ದಿ: 
ವರ್ಗದ ಧನಸಹಾಯ 2017-18 


24-01 


-2018ರ ಅಮುಬಂಭ:-1 


ಅರ್ಜಿಸಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ i 
20176R9 [ನಿಶಾ ನಟಾಯಲಯ ಶಾಲಾ(ರಿ) “ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 

20176R24 |ಯಕ್ಷದೇಗುಲ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000 
20176R25 |ಯಕ್ಸಾ೦ಗಣ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000 
2017630 [ಸಪ್ರಸ್ವರ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕ್ರಿಯೇಶನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
20176R39 [Surya Kalavidaru ಬೆಂಗಳೂರು ನಗಡ 250000] 


T 


6 |2017GR60 [Pranavanjali Academy for Performing Arts _ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


7 |2017GR61 


ಬಿೀೀ ಟೀ ಮ್‌ ಕಲ್ಬರಲ್‌ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ul Ni 
|20176R70 [ಶೀ ಸದ್ರುರು ಮ್ಯೂಜಿಕ್‌ ಆಕಾಡೆಮಿ (ರ) 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


2017677 |ನೃತ್ಯಾಂಜಲಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಭರತನಾಟ್ಯಂ 


: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176888 [ಯಕ್ಷಗಾನ ತಪಸೃಂಘ (ಈ). ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 
11 |20%76R168- ಕಲಾಪ್ರೇಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌". ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
2017612 |[ಸಪ್ರಕ್‌ j i ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
13 [20176R127 ಸಂಗೀತ ಸಂಗಮ ಟ್ರಸ್ಮ್‌ (ರಿ) ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000 
14 [2017611 [ಶೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲಾ ವಕೇತನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
' |20176R134 |Vijayanagara Bimba (R) ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 
20176136 [ಸಂಬಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ | ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ | 


20176R139 |RANGA PARAMPARE TRUST (R) 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


INATYA SARASWATHI SHANTHALA 


20N7CRIG J ANNADA KALASANHIGA (R) 


ಬೆಂಗಳೂರು:ನಗರ 


2017GR150 


RAVINDRA MITRA MANDALIR) 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R153 |Yavakalaranga {R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
2047GR154 |Kalabyrava Kalanekethana {R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
2017GR158 \Nadasurabhi Cultural Association ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 

en 201768167 ವಿಜಯನಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
24 |20176R168  Manthana Kala Mandira {R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000} 
35 [20176Rios Suswaralaya College of Music ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 50000 
26 [20176R178 [Ananya GME Cultural Academy ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 250000 
21 201768181” ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಫಾರ್‌"ದಿ ಡಿಸೆಬಲ್ಡ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗಠ 400000 
28 [2047GR193 jKarnataka Rangasangeetha Parishath (R) | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1" 50000 
29: [20%76R203 |Mitrartnda kala sanga ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 


20178R209 


ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಸೇಪಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R217 


ಗುರುರಾವ ದೇಶಪಾಂಡೆ.ಸಂಗೀತ ಸಭಾ (ರಿ) ಟ್ರಸ್ಟ್‌] ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R221 


ಶಾಂಭವಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R235 


ಶ್ರೀ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ ಆಫ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಅಂಡ್‌ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


2017GR290 


ಆಯಾಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


T20176R302 


ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಮರ್ಥ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ!ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


2017GR320 


ಶ್ರೀ ರಾಮಸೆೇವಾ ಮಂಡಲಿ, ಆರ್‌ ಸೀ ಟಿ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 


2017GR329 


ಸಂಜೋಗ್‌ ಚಾರಿಟಿಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ.. 


20176GR339 


ಮೈತ್ರಿ ಕಲಾ ತಂಡ(ನೋಂ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


2017GR359 


ಗಂಧರ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R372 


2017 GR398. 
20176R410 
20176GR412 
2017GR444- 


2017GR468 


DRUSHYA RANGA KALA SANGHA (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 
ಸವಿಗಾನ" 
Ranga Suggi Trust (R) 


ಸಂಗೀತ ಸ್ವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


International Arts & Cultural Foundation 
Bangalore 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


2017 GR474 
2017GR486 


ಬಾಗೂರು ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯಸ ಸಮಾಜರರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R487 


RANGA SAMAJA (®R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


49 |2017GR491 [|BHAIRAVIKALANIKETHANA (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500001 

50 |20176R503 [ರಾಜಗುರು ಸ್ಮೃತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗಠ 100000 

20176R514 |ಗಾಯನ ಗೆಂಗಾ ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು.ಸಗಠ 200000 

52 |20176R517 Sri Lalitha Kala Nataka Sangha ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 

20176R521 [ಧಾತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 3000001 

20176R536 [ಅನಾವರಣ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 200000 

55 [20176555 ಕಲಾ ಸಂಗಮ, ಕಲೆ ಪುತ್ತು ಸಂಸ್ಕ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
(ಸೋಂ) | 2 ಹ 

56 |20176R563 |Onr Sri Suirar Samkruthika kala vedike™|“oಗಳನರು ನಗರ 500001 

57 |2017GR5668 |Chayabhanu KalaSangha[R} | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 

58 [20176574 |ಸ್ವರಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000] 
ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ 2 

59 POSER ತಲಾ ಬೇದಿಕ(ರಿ) ಜಲಿಗಳಂರು ನಗಲ 20000 

60 |20176R586 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಲಾ ಟ್ರಿಸ್ಟ(ಹೋಂ) ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 50000] 


20176599 [ಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ನಾಟ್ಯಕಲಾ ಅಕಾಡಮು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 100000] 

|20776R608 ' [ಭಾರತ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1500001 

20176R614 |ಗಿರಿನಗೆರ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಬೆಂಗಳೊರು ಸಗರ 100000 

20076619 |ನಾದಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ಮಾಮಿ ಭಜನಾ  / ಸಗಛೂರು ನಗರ 50000! 
ಸಭಾ (ರಿ) 

20176R628 |Prathibha Kalanikethana {(R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ [ 2000001 

20176R63% [Rangarathnakara (R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 


(20176R633 |Aryabhata Samskruthika Samsthe (R) ಚೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 100000 
20176R640 [|ANFKA (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
20176R644 ಅಭಿನಯ ರ೦ಗ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಿಕ(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 


2017GR654 


ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುವಂಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ 


ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರ 


2017GR699 


ಬಬೂಕೋಡಿ ಬೀ ವೀ ಕಾರಂತ್‌ ದಂಗ ಪ್ರತೀಸ್ರಾನ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R707 


ಚಿಲತಲಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಂಗೀತ 
ಅಕಾಡಮಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ | 


20176R725 |ಶೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲಾಮಂದಿರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ - 
20176728 |ಸ್ಪರಸನ್ನಿಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 
20176॥729 ಭಾಗವತರು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಗ ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ-1--:- 
20176748 ಅರುಣೋದಯ ಕಲಾ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176R763 [Pada ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
2017GR774 [Kavya Natya Kalanikethana(R} ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 
20176808 [ಸಂಗೀತಗಂಗಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176R820 [ಕನ್ನಡ ಗಣಕ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 
20176R822 |ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ-ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
2017GR838 SB ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176ಣ844 ಸಮನ್ವಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176R850 |ಗಾಸಗಂಗಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20147GR859 


ಸಂಗೀತ ಧಾಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಅಕಾಡ್ಯಾಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


2017GR860 


ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 


ಬೆಂಗಳೂರು:ನಗರ 


2017GR866 [Sambhrama Sourabha Trust ಬೆಂಗಳೂರು ಪೆಗರ 
2017587 - ರಂಗಕಲೆ _ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
89 /2017GR875 [Sirikalamela (R) Bangalore ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರೆ 
90 |2017GR877 |Nruthya gangothri(R)- ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 50000 
F ಮಾ p ಸಾಧ 
91. 12017GR884 ಸ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರ ಕೇಂದ್ರ (ಶೀಸ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
ಸ್ಟ್‌). 
92 |2017GR900 [ADANIYA RANGASAMSKRUTI TRUST (8) | ಬೆ೦ಗಳೂರು ನೆಗೆರ 200000 


ಏಮ್‌ (ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ ಇಂಟ್ರೊಸ್ಪೆಕ್ಕಿವ್‌ ಮೂವ್‌ 


2017GR909 ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
20176916 ದರ್ಶನ್‌ ಕಲ್ದರಲ್‌ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 50000} 
20176927... [Ranga Payana samskruthika sangha ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000} 
20176R953 |Sadbhavana{R} R ಬೆಂಗಳೂರು'ಸಗರ 50000] 
20176969 [ವಂಶಿ ಅಕಾಡೆಮಿ' ಆಫ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 3000001 
2o17ero72 |PParatharathna Sir..M. Vishweshwaraiah ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000} 
Engineering Prathistana Trust 
2076R97 [Harshadri Kala Balaga (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
2೦176979 |ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಾನ ಲಹರಿ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ (ರಿ) | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000 
2017GR98% |Surve Cultural Academy {R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
201761002 [ಕೇಶವ ಸೃತ್ಯ ಶಾಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
2017GR1018 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ: 50000} 
4 |20176R1026 |BIRADAR MITRA MANDALI (R)” ಬೆಂಗಳೂರಠು.ನಗಠ 50000] 
20161031 |YSHNAYI MAHILA Cultural and ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000] 
Educational trust (R) 
2orran10a7 [SARANATAKA RAYA KANNADA ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
20176R1049 [RANGA KIRANA KALA VE ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
[20176R1050 |Sri Rajeswari Kalanikethana {R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
20176R1054 |ಲಾಸ್ಯವರ್ಧನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
[2017GR1055 |Sarawathi Kala sowrabha {R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗದ ! 500001 
20176R1058 jKalakuteera Samkruthika Vedike{R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000} 
201761062 |Jಅದರ್ಶ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ. ಅಕಾಡೆಮಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಷಗರ' 500000} 
20176R1063 [ಪಂಚಮುಖಿ ನಟರ ಸಮೂಹ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500001 
201761074 |ನಾದಶ್ರೀ ಕಲಾ ಪೃಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
; |2017GR1075 CANA SOURABHA YAKSHAGANA ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
20176R1078 |GEJJE HEJJE RANGA. THANDA (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
20176R1083. |ಶ್ರೀ ರಾಮ"ಯುವಕರ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
20176R1101 ISAMSA THEATER ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
20176R1137 |[ರಲಗಶ್ರಿೀ ಕಲಾಸಂಸ್ಕೆ(ರ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1500001 
20176R1139 |ಗಾ ನ್‌ ಪ್ರಿಯಾ ಕಲ್ಪರಲ್‌ ಅಕ್ಯಾಡಮೀೀ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 1ರ)” ಚಿರಗಳೂರು ನಗರ. 50006) 
201761147 [ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 600000 
20176RH55: [ಅಚ್ಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು'ನೆಗರ 50000 
20176R1159 "ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 100000 
201761164 ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 600000 


ವೀಣಾ ಹೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಯಂಗಾರ್‌ 


ಮಮೋರಿಯಲ್‌'ಟ್ರಸ್ಟ-- - > ಬೆಂಗಳೂರು.ನಗರ 50088! 
2017GRH187 (Rangothri Makkala Rangashale ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ [ 400000 
20176R1192 |ಬೆನಕ y ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000] 


20176R1263 


[20%76R1269 


Meenakshi Kala Vrunda {R} 


20176RH197 jMalleswaram Sangeetha Sabha Trust (R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000] 
[20176R1200 [Thyagaraja Gana Sabha Trust(R) ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ | 100000] 
201761201 [ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕಲಾಕೇಂದ(ರ) ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ [ 50000) 
201161225 [ಅಶಲ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೆಗಳೆ | ಂಗಘೂರು ನಗರ 150000 
ಒಕ್ಕೂಟಿ 
20176R1243 |ತರಂಗಿಿ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಪೌಂಡೇಶನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000! 
20176R1248 [Bhakthi Gaana Sudha (R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000] 
20176R1249 [ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೀಶ್ಪರಿ ಕಲಾವಿಕೇತಸ್‌ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ [ 50000 
201761256 [ಶೀ ವೀಣವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 100000 
201761261 |ನನಕ ಮಕ್ಕಳ ನಾವಿಕ ಕಂದ ಈ) | ಔಂಗಳೊರು ನಗರ 50000 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಾನಯೋಗಿ ಸ್ವರಸಾನಿಧ್ಯ ರಿ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R1270 [ದೈತ್ಯ (ರ) 


ಬೆಂಗಳೂರುನೆಗರ |” 


201761285 ಸನಾತನ ಕಲಾಕ್ಲೇತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
201761290 |ಪರಲಪರೆ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176R1314 [ಕಲಾಭಾರತಿ(ರ) 
SRI GANGADHARESWARA 
BO ORIISS JCAL ASANGH AR) 


20176R1329 Vijaya Music School. 


20176R1350 


Padminipriya Nruthya Kala Academy (R} 


2017GR1356 


VIDWAN RK SRIKANTAN. TRUST 


[ಜಗಳೂರು ನಗರ alr; 
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರೆ 
ಬೆ೦ಗಳೂರು ಸಗರ |. .- 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 


SHRI GURU GANAYOGI 


147 |2017GR1362 PANCHAKSHARISMRUTHI ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000} 
Te [ooiroRie7 Chinthana Ranga Kalavidara Bataga ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 200000 
149 [201761371 [ಗೋಪೀನಾಥದಾಸ ನ್ಯಾಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 250000} 
20176R1384 |Chintalapalli Parampara Trust ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000; 
20176R1385 [Ahinaya taranga ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 200000 
1201761387 ಬರತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500001 
20176R1398 [ಕೂಡ್ಲು ಶ್ಯಾನುಭೋಗ ಸಂಗೀತ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
20176R1402 [Ranjani Fine Aris ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
20176R1419 [Karnataka Lekhakiyara Sangha (R} - ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1000000! 
201761452 |ಸಿರಿಗನ್ನಡ. ಮಿತ್ರ: ತಂಡ | ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 50000 
20176R1492 [ಸರಸ್ವತೀ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 150000 


158 |20176R1513 [ಶೀ ವಾಗ್ಲೇವಿ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
20176R1533 [ನಾಟ್ಯಿನಿವಾದ ನೃತ್ಯಾಲಯ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 50000 
160 [20176R1534 [ನಂದನ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000} 
161 [20176R1596 |ರಂಗಸಂ೦ಸ್ಥಾನ ಧೇ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 3000001 
20176R1603. ಸ್ಪರ ಸಿಂಚನ ಕಲಾ ಬಳಗ". R ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
20176R1615 [ಕಲಾಕದಂಬ ಆರ್ಟ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1000001 
20176R1624 [ಸ್ಟಾರಸ್ಮಿತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
165 |20176R1627 |Rangabharana Kala Kendra (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ F 100000 
166 |20176R1722 (SPARSHA MAKKALA KENDRA ಬೆ೦ಗಳೂರು ಸಗರ 100000] 
KARNATAKA RANGA PARISHATHU 
ONCRITS2 ENDRA SAMITHI BANGALORE ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176R1746 [ಕಲಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ (ರಿ) "| ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176R1756 |ರಂಗಚೇತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇ೦ದ್ರ " ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176R1762 |ಪ್ರಪ೦ಚ ದಿ ವರ್ಲ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
201761764 ಹೇಮಾದ್ರಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ... ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
|20176ಣ1790 |ಜಿಲತನ ಕಲಾ ಬಳಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
ಮಹೇಖ್‌ ಲಲಿತಕಲಾ ಸಂಸ್ಕ (ಈ) 
ನೇಗಿಲ. ಯೋಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ (ನೇ ಯೋ ಟ್‌) ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ" 
20176೧1842 [ಲೋಕಾಯನ ರಲ್ಲಲ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 
[ 178 |20176R1847 [Sri Puranadra Dasa Memorial Trust ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 
201761899 [ಸ್ಪರಮೂರ್ತಿ ವಿ.ಎನ್‌-ರಾಮ್‌ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176R1914 [ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
182 |20176R1917 |ಕರುನಾಚ ಗೆಳೆಯರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಗರ 500001 
20176R1925 |ಕುಪೆ೦ಪು ಕಲಾನಿಕೇತನ(ರ) ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು, ನಗರ 50000! 
20176R1926 [ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
185 [201761936 [ಸಾಧನ ಸಂಗಮ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
186: [20176R200 |ಅಲಿತರಲಗೆ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
201762054 ನೂಪುರ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಭರತನಾಟ್ಯಂ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 00000 
20176R20SS [ee Rajkumar National Studies Resarch and ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ bd 
Training Center 
2017682138 [ಶಂಗಮಾಧ್ಯಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000} 
) |20176ಣಂ2191 jರಂಗೆಮಂಡಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ" [ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
201762200 [ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಿಶನ್‌ (ದಿ) X ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000] 
2017682216 |ರುದ್ರಪಟ್ಟಿಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ (೦) | ಚಿಂಗಳೂರು-ಸಗರ r 50000 


wr 


193 |20176R2310 [ಕೆಶಾಲಕಲವ್ಯಂದ (ರಿಲ ಬೆಂಗಳೂರು ವಗರ 100000] 
194-120176R2314 |ಪ್ರಟ್ಟಿಕಲಾಮೇಧಿಕರಿಲ ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 5poo6[ 
195 |[20176R2340 |ಅಬಿರತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
196 ನಾಲಸ. 3ನ ಸಂಸ ಬೆಂಗಳೂರು - 
196 | 20176R213 ಅಭಿಸೇತ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ 300000 
. ls ಬೆಂಗಳೂರು ವ 
197 | 20176R823 [ಪ್ರತಿಭಾ ರಂಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 50000 
a) i ಬೆಂಗಳೂರು ] 
ಸಂಸ ಸ್‌ 
198 |20176R1701 [ಶ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 100000} 
199 | 20176R63 (ಸಂಗೀತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಾಮನಗರ 50000} 
200 | 2017GR479 IKALPASHREE PERFORMING ARTS ರಾಮನಗರ 250000 


CENTRE TRUST 


201 | 20176R587 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೌರಭ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


| 202 


ರಾಮನಗರ 


100000} 


20176829 [ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ಜಾನಪದ ಕಲಾಸಂಘ (ರಿ) 


ರಾಮಸಗರ 


203. 


Magadi Lompegopwda samskruthika kala 
sanga 


ರಾಮನಗರ 


20176R1610 KARNATAKA SAHASA KALA ACADEMY 


204 () | 
205] FoaRe7S ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕೋಲಾರ 
206 | 20176R681 |ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರರು ಕೋಲಾರ 
ಮ p ಷಿ 
ಶ್ರೀ ಲಕ ೬ ಸಲೆಸಿಂಹಸ್ಥಾಮಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಧಾವಿ 


207 


201761297 [ನಾಟಕ ಮಂಡಲಿ (ರಿ) 


20176R604 ನೂಪುರ ಫೈನ್‌ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ (ರಿ) 


ಚಿಕ್ಕೈಬಳ್ಳೂಪುರ 


20176R1490 ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಲಾನಿಕೇತನ (ರಿ) 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


20176Rಂ2223 |ಕಲಾಜ್ಯೋತಿ (ರಿ) ' 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


211| 2017GRI3 |Grameena Kriyathamaka Ranga-Thanda (R) ತುಮಕೂರು. 
212 | 2017GR27 [NATAKAMANE (R} ತುಮಕೂರು: 
4 ‘Swara Sinchana Sugama Sangceetha & - 
Gd i anapada Kala Sainsthe (R} Tumkur, ತುಮಕೂರು ಖಂ 
ಗ 

Pe ೫ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀ ಸೃತ್ಯ ಕಲಾ ಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ತಮಕೂರು 100000 

Da [AMARESHWARA VYAYA NATAKA PE 
215 | 2017GR138 MANDALI [ ತುಮಕೂರ 100000 
216 | 20176R391 |ನಿಲಾಲಲಯ ನೃತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರು 150000 

ಗುರು ಏಜ್‌ ಎಸ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ 
R ಆ 

217,| 20976R494 | ರಿಯಲ್‌ ಟ್ರಸೆರ) ತುಮಕೂರು 100000} 
218 | 2017GR508 ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯ-ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಲಾ ತುಮಕೂರು 130000} 


ಸಂಘ (೦), 


Wi 


ತುಮಕೂರು 


220 


-|ಶೀ ಸಿದ್ಮಗೆ೦ಗಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ತು. 
20176609: [ಪ್ರದರ್ಶನ ಟ್‌ರ್‌ಸ್ಕು (ರಿ) ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ 


ತುಮಕೂದು 


ತುಮಕೂರು 
_ ದ್‌ 
20176R700 ತಾಂ ದನ ಸೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ತುಮಕೂರು. 50000 


201761169 [ಶೀ ಸಾಯಿರಾಮನ್‌ ನೃತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರು 150000 
20176R1389 [ಕಲ್ಪಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ತುಮಕೂರು 100000 
20176R1754 [HEMALATH KALAVRUNDA ತುಮಕೂರು 50000 


NIGAL TQ KALAVIDHARA KSHAMA. 


20174 ph ib [ABIRUDHE SANGA (R) 


ತುಮಕೂರು 


- [ಶೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ 
2017GR1294 


ಚಾಮರಾಜನಗರ 


233 


| 237 


20176R90 [ನಿರಂತರ ಫೌಂಡೇಶನ್‌(ರಿ, ಮೈಸೂರು 


ಮೈಸೂರು 


20476R124 [NADARANGA 


ಮೈಸೂರು 


13017683 |ಹಂಸದ್ದನಿ ಸಾಂಸ್ಕಸ ನನ 


-| 2017GR419,. 


20176R142 | R 
" ಸ್ನರಾಲಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆ (ರ) ಮೈಸೂರು. 


ಮೈಸೂರು. 


20176R223"|ಕದಂಬ ರಂಗಬೇದಿಕೆ 


201768255 |[ಕಲಾಸಂಬೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ನೋಂ) 


ಎಸ್‌. ಎಸ್‌. ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 


201768286 [ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಹಾಸನ ಮಠ ಸುತ್ತೂರು 
ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರ) 


20176807 ಅಭಿಯಂತರರು 


ಶ್ರೀ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾ ನೃತ್ಯಾ ಕಲಾಮಂಧಿರ 


2017GR443. 
2017GR607 
2017GR624 


ಆಪ್ರವರಂಬೆ 
ಎಸ್‌ ಪಿ.ವಿ ಜಿ ಎಂ ಸೀ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
ರಂಗವಲ್ಲಿ 


20176GR690 
[Sri Nalvadi Krishnraja Odeyar nagari and 


Thamate Janapada Kala Vrudnda Reg. ಮೈಸೂರು 20 
241 |' 20176R758 |Gejje heje Ranga thanda ಮೈಸೂರು 100000 
20176R811 
282 ವಾಟ್ಮಿಸಂಗೀತಾಲಯ ರಿಸರ್ಚ್‌ ಇವ್ನಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಮೈಸೂರು 50000 
2017GR501 
243 ವಸುಂಧರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ಕೇ೦ದ್ರ ದತ್ತಿ - ಮೈಸೂರು 200000 
20176R802 
248 SRINADABRAHMA SANGEETHA SABHA ಮೈಸೂರು 50000 
2017GR507 ನ y KER ET TE ಎ 
245 ರಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ (ರಿ), ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು. 50000] 


20176R986 [xy R MOHALLA SANGEETHA SABHA 


apal [CHARIFABLE TRUST {R} ಮೈಸೂರು 

247 | 20476R1233 [Sri Krishna Gana Sabha, Mysore. ಮೈಸೊರು f 
20767 Ee 

-248 ಶ್ರೀ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಪೂಜಾಕುಣಿತ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಮೈಸೂರು 
201761366 K f ರ 

249 ಸುರಭಿ ಗಾನ ಕಲಾಮಂದಿರ ಚಾರಿಟಿಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಮೈಸೂರು 

250 | 20176R1662 ಗಂಸಭಾರತೀ (ರಿ) ಮೈಸೂರು 

251 | 20176R1550 [ನೃತ್ಯ ಗರ ್ಥ ಮೈಸೂರು 
20176R2004 PN 

36೨ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ) . ಮೈಸೂರು 

ಮೈಸೂರು 

253 | 20176R2116 [Rangasangama ಮೈಸೂರು 
2017GR2I44 3 

254 nacdavidyala(r) academy of music adn dance ಮೈಸೂರು 


20476R1271 (ಸೌರಭ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ: ಪರಿಷತ್‌ (ರಿ) ಕೊಡಗು. 
20176R1368 [ಕಲಾ ಮೇಳ ಕೊಡಗು 
20176835 | ೨೮೦ತರ ಕಲಾವಿದರು(ರಿ) ಹಾಸನ - 
..2017GR499- ಪ್ರತಿಮಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರ) -— ಹಾಸಸ 
| 20176349 [ನೇತಾಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ ಹಾಸನ " ಹಾಸನ 
201761020 |ಅ೨ರಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕ್‌ (ರಿ)  ಹಾಸಸ 
201)76R1160 |ಶೀ ಗುರು ಕಲಾಸಂಘ (ರಿ) ಹಾಸನ 
20176R125 [ಬಹುಮುಖಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ್ಥ 
20176179 [ಶೀ ಅಂಜನಾ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇ೦ದ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
2017GR205 [Stee:siddeshwara kala sangha chithradurga ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
201768230 ಸತ್ಯ ನಿಕೇತನ (ರ)- ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ನಾಟ್ಯರಂಜನಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೆಂದ್ರ (ದಿ). 
2017GR848 ಚಿತ್ರಯರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
20176950 |ರಲಂಗಸೌರಭ ಕಲಾ ಸಂಘ [ರಿ] ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
20176R12741ಶೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
20176R1335 [ಬದರ ದಿನ್ನಿ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
Ib oi7eRieed ಪ್ರೀ ಶಬೀರಾ ನಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ಸಂಘ (ರಿ) irises; 
20176R1666 |ಜೈ ಹನುಮಾನ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
- ರಾವಾ ನಾವ್‌ 
2017GR1705 ವಾಣಿಶ್ರೀ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಲಾ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ f 50000]... 


201761942 [ರಹಮಾನಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
20176R2020 [ANATHASEVASHRAMA ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 200000} 


275 |20176R2165 |[ಜಮುರಾ ಕಲಾಲೋಕ 


ಶ್ರೀ ಶಾಠದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ (ಈ 


17CR2206 
24 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 


2017679 [ಶ್ರೀವಿಜಯ ಕಲಾನಿಕೇತನ (ರಿ) 


20176R244 |Natamitraru {R) 


SHRI MAHAGANAPATHI 


279 | 20176R305 | EERANJANEYA KALA PRATHISTANA 


280 | 20176R326 ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸೇವಾ'ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಿ 


281 | 2017642 [ಸಮುದಾಯ ಶಿಪಮೊಗ್ಗ (ದಿ) 


282 | 20176R358 |ನಾಟ್ಯಿತರಂಗ ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) 


283 | 20176ಣ382 [ತೇಜಸ್ವಿ ತಬಲಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ 


201768402: [ಸ್ಪಂದನ (ರಿ) ಸಾಗರ 


285 | 20176428 |ಕಿನ್ನರ ಮೇಳ (ರಿ) ತುಮರಿ . 


286 | 20176R431 |ರ೦ಗಪ್ರಯೋಗಲರಿ), ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


91 
292 | 20176975. [ಸ೦ಕೇತಿ-ಸಲಿಗೀತಾ ಸಭಾ 


291 | 20176R971 [ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸಮಿತಿ . NE 


| 20176R622 ಪರಿಣಿತಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ(ರಿ) ಸಾಗರ SSS ಥಿ 100000 
‘288 | 20176652 [ಶೀ ಕಣ್ಣೇಶ್ವರ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರ) 
| 285 | 201768720 [ಅಂತರಂಗ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ಈ) 2 
| 290 | 20176ಣ967 ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್‌ : |: .ಶಿವನೂಗ, | ooo 


293 | 20176996 [ಶ್ರೀಮಾತಾ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ (ರಿ) -. 
294 |20176R1051 [ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಆಕಾಡೆಮಿ 
| 295 [201761091 [ನೆರುಮಾಳ್‌ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ 6) 2 


ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರ) 
297 }20176R1218 |ಥಂಗಮಂಚ(ರಕಾಗೋಡು,ಸಾಗರ - 


20476R1272 [HONGIRANA SHIVAMOGGA 


20176R1293 |SRI RENUKAMBA KALANATYA SANGHA 


201761464 |ಕೇವಿಕಾಪ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


301 |.20176R1545 |ಶ್ರೀ ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ತರೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ 


302 |20176R1600 [ನಾಟ್ಕಶ್ರೀ ಕಲಾತಂಡ 


[ 
303 | 201761608 ಮಧುರ ಕಲಾವ್ಯಂದ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000} 
304 | 2017681621 |ಸಹಚೇತನ ನಾಟ್ಯಾಲಯ |] ಶಿವಮೊಗ್ಗ 150000] . 
K V SUBBANNA R § 
305 |20176R1640 [£4 IGAS AMUHA(RHEGGODU ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000 
[SAMSKRUTISAMAJA TRUST(R} | p 
3086 | 20176R2263 | CEDATLASARA ಶಿವಮೊಗ್ಗ: . 200000 
307 | 201762300 ನವೋದಯ ಕಲಾ ಸಂಘ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000 
308 | 20176R505. |ಶ್ರೀಗುರು ವಾಡ್ಯವೈಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ 100000] 


vedike 


28176R1922 ರೆಂತನ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಾವಣಗೆರೆ 
ಸ ಪ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆ 
2017GR1958 ಮತ್ತು ದೊಡ್ಕಾಟಿ ಮಂಡಳಿ (ರ) ದಾವಣಗೆರೆ 
2017682153] ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಗಾನ ಕಲಾವ್ಯಲದ 1 -- ದಾವಣಗೆರೆ 
Sri Bharathi Theertha Cultural and Folk 
[Research Center Trust, B¢ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಈ ಸ್ರ 
2017GR341 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ.) 
2017GR852 |Mancranjani sangeeta maha vidyalaya’ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
20176R1121 [Shri Shrikanteshwara kala manda ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
20176R1287 [ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸಾದಸಭಾ(ರಿ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
|20176R1363 [ಸಮೂಹ ಸ್ಪಂದನೆ —| ಜಿಕೈಮಗಳೂರು 
201761576 [ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಚಿಕ, ಮಗಳೂರು 
20176R1608 nacla chaitanya samskrutika yuva isla ಚಿಕ್ಕಮಗಳನಿರು | 


‘| 20176R1970 


-|ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠಂ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಗಾ 


[ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕಲಾ 
'ಮಂದಿರ 


ಚಿಕೈಮಗಳೂರು 


0 20176R2350 J. 


ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಥಾ ಫಾನಾನವಾಷರೂರ 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. . 


2017612 [ಶ್ರೀದೇವಿ ನೃತ್ಯಾರಾಧನ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ 
20176R51 [ಸೃತ್ಯಾ೦ಗನ್‌ 
ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಕಲಾ ತಂಡ 

೦6819? [ಧಕ್ಯಳಮೇಳ(ರಿ), ಕರಕಾಡು, ಮುಲ್ಲಿ i 

| 20176R241 [ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ - ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176261 |ಮಣಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಕಾಡಮಿ (ರ) ದಕ್ತಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176R312 [ಭರತಾಂಜಲಿ (ರಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176427 [ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದ&ಣಕನ್ನಡ | 
20176R646 |ಸಂಗೀತ ಪರಿಷತ್‌ ಮಂಗಳೂರು(ರಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176ಣ684 ಶಾರದಾಂಬಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176R726 |ಶೀ ದುರ್ಗಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176761 [ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ-ಚಾವಡಿ (ರಿ ದಕ್ತಿಣ ಕನ್ನಡ 

: | 30176R876 |Mantira Notyakala Gurukula ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 

20176878 |ರಂಗಮನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ(ರಿ) ದಕ್ತಿಣಿ ಕನ್ನಡ 
201768889 |ಸದ್ಬುರು ಸಂಗೀತ್‌ ಪಾಠಶಾಲಾ(ರ) ದಕ್ತಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176929 |ಆಲ್ನಾಸ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ _ ದಕ್ಕಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176R931 [ಆಳ್ಸಾಸ್‌ ವಿರಾಸತ್‌ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ದೆಕ್ಲಿಣ ಕನ್ನಡ 
20176R945, [ಕುರಿಯ ವಿಠಲಶಾಸ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


2017GR994 


ನಾಟ್ಕಿಲಯ ಉರ್ವರಿ) 


339 | 20176R1047 |Gaana Nritya Academy {r) Mangalore ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 100000} 
346 | 2017GR7120 ರ್‌ ಕಲಾವಿಡೇರ್‌ ಸವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನ್ನಡ 100000 
341 | 20176R1235 pn KASAVALLNRITYA KALA ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ 100000 
342 |20176R1265 |ಶ್ರೀ ಸಾಟ್ಯಾ೦ಜಲಿ ಕಲಾ ಅಕಾಡಮಿ (ರಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 150000 
343 |20176R1289 [ರಂಗಸ್ಪಂದನ (ರಿ) ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 100000] 
344..| 20176R1408|ಯುವಕ ಮಂಡಲ (ರಿ) ಕನಕಮಜಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 100000 
345 | 2017686 |ಹೇರ೦ಂಜಾಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ಉಡುಪಿ 500001 
346 | 2017654 ಯಕ್ಷಗಾನ. ಕಲಾಕ್ಲೇತ್ರ (ರಿ) ಉಡುಪಿ 50000] 

20176R71 |ಗುರು ಖಾರುತಿ ಉಡುಪಿ 50000 

20176R177 [ಶ್ರೀ ಅಹೋರೇಶ್ವರ ಕಲಾರಂಗ ಉಡುಪಿ. 50000] 


2017GR187 


ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ನರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ” 


20176R274 


ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಯಕ್ಷಗಾನ'ಕ್‌ಲಾ ಕೇ೦ದ್ರ ರಿ. 


2017GR363 
2017GR459 
2017GR489 


ಯಶಸ್ವಿ ಕಲಾ ವೃಂದ (ರಿ) ಕೊಮೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟಿ 


ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಳ 
ಕನ್ನಡಸಂ೦ಘ ಕಾಂತಾವರ (ರಿ). 


20176R492 


2017GR620 
20176R634 
20176R636 
2017GR740 
2017GR977. 


2017GR1044 


ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪೀಠ ಕಾಂತಾವರ (ರಿ) ಕರ್ನಾಟಕ 


ರಥಬೀದಿ ಗೆಳಯರು (ರಿ. ಉಡುಪಿ 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ (ರಿ ಉಡುಪಿ 


KOSHIKA (R) 
ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಕೊಡಪೂರು 
ಸುಮನಸಾ ಕೊಡವೂರು - ಉಡುಪಿ (ರಿ. 


ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ.ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ) 


2017GR1141 


ರಂಗ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ 


2017GR1157 


SANGAMA KALAVIDER MANIPALR 


2017GR1193 


ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಲಾರಂಗ ರಿ 


ಸುರಭಿ ರಿ..ಚೈಂದೂರು [| ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, 


50000| 


268 F20170R1257 ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ] ಉಡುಪಿ 100000] 
201761262] ನೈತನ್ಯಲಯ (ರಿ) ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ 50000! 

[ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಯಕಕಲಾ ಪ್ರತೀಸ್ರಾನ, EE 

366 | 2017GR1376 yk ಮ Ws ನ ೨ನ; ಉಡುಪಿ 50000 

367 |20176R1506 [ರಂಗಭೂಮಿ ರಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 150000} 
20176R1740|ಯಕ್ಷ ಸಂಗೀತ ನಾಡದಾ ವೈಭವಂ ರಿ. ಉಡುಪಿ 

369 |20176R1845 [ಭೂಮಿಕಾ (ರ) ಹಾರಾಡಿ ಉಡುಪಿ [ 100000] 


201761908 (ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ- ಐರೋಡಿ! ಉಡುಪಿ 
2017666 [ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಾಟಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ 
ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
2017GR1186 ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಘ (ರ) ಹುಬ್ಬಳಿ : ಧಾರವಾಡ 
JAGADGURU SHRI REVANSIDDESHWAR 
2017GR123 VIDYAPEETH (8) ಧಾರವಾಡ 
20176R238 |ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಕಲ್ಪರಲ್‌ ಸೊಸೈಟಿ ಧಾರವಾಡ 
ಭಾರ್ದಾಡ್‌ ದಸರಾ.ಜ೦ಬೂ ಸವಾರಿ ಉತ್ಸವ್‌ 
20176R243 ಸಮಿತಿ (ರ) ಧಾರವಾಡ್‌ ಧಾರವಾಡ } 
20176250 |ರಂಗೆ ರೇಖಾ ಕಲಾ ಬಳಗ ಧಾರವಾಡ | 
20176299 |ಡಾ.ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಧಾರವಾಡೆ ಧಾರವಾಡ 


2017GR371 


ನಾಟ್ಕಿ ಭೈರವಿ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ 


| 20176R396 [ಸುನಿಧಿ ಕಲಾ ಸೌರಬ್‌ 
20176R411 [JANAPADA SAMSHODHANA KENDRA ಧಾರವಾಡ 


2017GR539 


ಸಾಂಸ್ಸ ಸಿಕ ಲೋಕ ಆರ್ಟ ಅಂಡ್‌ ಕಲ್ಕರಲ್‌ 
ಅಕಾಡೆಮಿ, ಧಾರವಾಡ (0) 


20176R603 


ಆಟಿಮಾಟ-ಸಾಂಸ್ಕೃ 5ನ ಪಥ. ಸಂಸ್ಥೆ 


2017GR801 


01 |ಉಪಾದ್ಯೆ ನೃತ್ಯ ವಿಹಾರ 


20176GR872 


ರಂಗಸಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಚಿಲಿಫಿಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ 


20176R947 ಅಭಿವೃದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
ವ ( 
20176R960 [ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಲಾಸಂಪ್‌ (ರಿ), ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
20176R1023 |Kurtkoti Memorial Truct = ಧಾರವಾಡ 
20176R1076 |ಗೊಂಬೆಮನೆ ಥಾರವಾಡ 
5 ವೀಣಾ ವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ರಿ) 
20176R1082 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 
201761085 [KALAMANDALA, DHARWAD ಧಾರವಾಡ 
0176R1100 ND ಸ ಪಾಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಅಂಡ್‌ ರಿಸರ್ಚ್‌ ದಾರವಾಡ 
$ ಟ್ರಸ್ಟರಿ) [i 
N ಶ್ರೀ ಸವಾಯಿ:ಗಂಧರ್ವ ಸ್ಮಾರಕ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ, 
392 [201761145 2 ree ಧಾರವಾಡ 
RANGABHOOMI NATASHERHAR K . 
393 | 20476R1183 |PANDIT BASAVARA] MANSUR ಧಾರವಾಡ 
- RASTRIYAMARAK TRUST i 
394 | 20176R1217 [ಕಲಾ ಸಂಗಮ (ರಿ) ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 


4 


[4 


395 


207GR1 
M17GR1228 ಹುಬ್ಳಿ, 


ಜನಪದರು ಕರ್ನಾಟಿಕ ಜಾನಪದ ಜಗತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


17GR14 
20176R1496 ಕೇಂದ್ರ 


ಹವನ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


20176R1502 |[ಅಮ್ಯುತ ಕಲಾಕು೦ಜ (ರಿ) ಅಣ್ಣಗೇರಿ 


20176R1583 


Karnataka Nataka Janapada Kalavidra 
[Abhiruddhi Sangha {R} 


2017GR1677 


ಪರಿವಾರ (ಎನ್ಸೈರನ್ಮೆಂಟ ಕಲ್ಮರಲ್‌ & 
ಸೊಶಿಯಲ್‌ ಸರ್ವಿಸ್‌), ಥಾರಾವಾಡ 


204721708 | 


20176R2142 


ರಾಥಾಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಆಪ್‌ ಪೈನ್‌ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ 
ಮತ್ತು ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್‌ (ರಿ) 


20176R2081 


201762287 |Rangaparisar 


20176R1978 |ರತಿಕಾ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ರಜಿಸ್ಕ 


KARNATAKA JANAPADA KALA 
[ABIRUDDI SANSTE 


ರಂಗಪಯಣ (ರಿ) ಧಾರವಾಡ 


» ಧಾರವಾಡ 


2017GR107 


IGAANAKOGILE MAHALAKSHMI 
[BADIGER SANGEETA SAMSTE 


'2017GR249 


ಶ್ರೀ ಶಿಡ್ದೇಶ್ವರ ಪುರಪ೦ತರ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ರಿ) 
ಹಾವಣಗಿ-ಅರಳೇಶ್ವರೆ.. 


2017GR888 13 ದುಂಡಿಬಸವೇಶ್ನರ ಜಸಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ) 


FYOTISHYA VIDVAN DIPAM 
[VASANTAPPA SHASTRIGALAVAR 


2017GR925. |SAMSKRUTIKA HAGU SAHITYIKA KALA 


SANGHA (R) HUNASHETTIKOPPA TQ: 
HANGAL DIST HAVERI 


GANAYOGITIM PAM PANCHAKSHARI 
SHIVAYOGIGALAVAR-SAMSKRUTIKA 


412 | 2017GR1022 [AGU SAHITYIKA KALA SANGHA (R) ಹಾವೇರಿ “150000 
KADASHETTIHALEI 
413 |.2017GR1499 KDLAKARNISHAS AMATI ಹಾವೇರಿ ೫ 100000 


SANGEETA SHALE 


ಶ್ರೀ ಗಾಪಯೋಗಿ ಪ೦ಡಿತ್‌ ಪುಟ್ಟರಾಜ್‌ 


Mandali,Hanajibail 


| 77  ವಾಯಿರಿಗಳಾವರ್‌ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಸಾ 
SHREE DURAGAMMA DEVI JANAPAD 
20176R2232 4 SANGHA (R) ಹಾವೇರಿ 
2017G6RO4S 
Sri Gajanana Yuvaka Mandala Sheshagiri ಹಾವೇರಿ 
20176R111 |ಮೈತ್ರಿ ಕಲಾ ಬಳಗ (ರಿ) ತೆಲ೦ಗಾರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 
ಶ್ರೀ ಇಡಗುಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ 
20176R118 ಮಂಡಳಿ, ಕೆರೆಮನ (ರ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
೩. [ಶೀ ಮಹಿಪಾಸುರಮರ್ಥಿವಿ ಯಕ್ಷಕಲಾ 
2017GR195 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) ಗೋಳಿಕುಂಬ್ರಿ ಉತ್ತರಕಸ್ನಡ 
20176R280. |Atmeeya Kala Vedike ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. 
20176R281 [Kalasinchana: - ಘ್ಯ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ. 
20176R285: |ಕಲಾಭಾಸ್ಕಾರ (ರಿ) ಇಟಗಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 
20176R417 Shri Mahaganapati Yakshagana ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


20176GR425 1425 (PRERANA SAMSTE(R) GUNDA 


ಉತ್ತರಕನ್ನಡ. 


20176R456 456 [ಯಕ್ಷದ೦ಿದನ (ಈ (ರಿ) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


——] ಶ್ರೀ ಕೋಡಿಗದ್ದೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ. ಯತ್ಞಜಾನ. 
20076R462 [ಸ ಸಂಘ (೮) ದೊಡ್ಮನೆ } 


ಡೀಂಕಾರ್‌ ಮೆಲೋಡಿಸ್‌ ಆರ್ಟ್‌ 


17GR561 
4 ಅಸೋಸಿಎಶನ್‌ 


ಭಳಸಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪ್ರತಿಷಾನ (ಈ) ಬೆಳಸವಿಗೆ, 


201768663 | ನ್ರಾಪುರ 


20176R667 [ಒಡ್ಲ್ಡೋಲಗ(ರಿ) ಹಿತ್ಮಕೈೆ 


20176R722 [ಸ್ನರಾಂಜಲಿ 


201768796 [ಅಮದಳ್ಳಿ ಜಾನಪದ ಉತ್ಸವ ಸಮತಲ) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


2017GR800 [ಶೀಅನಂತ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 100000] 

20176R810 ನಾನಾರ ಸೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇ೦ದ್ರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 100000 
SHRI RAJARAJESHWAR RANGA 

20076RO1S [5 jOOHA MANCHIKERI ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ 30009 

201768921 [ಗೋಕುಲ ಬಾನ್ಸುರಿ ಗುರುಕುಲ. ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 100000] 

20176R974 ಯಕ್ಷಲೋಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 250000} 

20176R1119 [| ANANI MUSIC SAMSTHE(R) SIRSI ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 100000} 

20176R1264 |ಸೆ೦ಹಿತಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಫೋರಮ್‌ (ರಿ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000 
[SUPA CHARITABLE FOUNDATION(RYJOIDA 

20176R1300 [TAR KANNADA ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 100000 

20176R1397 ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ (ರಿ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000; 

20176R1476 ವ ಪೀಡಾ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000 
ಸ 

20176R1491 [ಸುಷಿರ ಸಂಗೀತ ಪರಿವಾರ (ರಿ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000 


2017GR1511 


ರೆಂಗಸೌಗಂಧ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


2017GR1588 


ಸಹಯಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ಡಾ.ಆರ್‌.ವಿ. ಭಲಡಾರಿ 
ನೆನಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ) 


2017GR1597 


IBBANI FOUDATION 


2017GR1694 


ಜಿ೦ತನ ರಂಗ ಅಥ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ (ರಿ) 


20176R1944 


ಕರಾವಳಿ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಘನ ನ ಕಾರವಾರ. 
(ಉ:ಕ) 


. | 2017GR2101. 


ಭಾರತಿ ನ್ರತ್ಯ ಧವಾಕಾದ್ರ ERY ರಿ) 
ಯಲ್ಲಾಪುರ 


‘| 2017GRi57 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಪಕಲಾವಿದರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ 


2017GR501 


ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಹಾಗೂ 
ಮಹಿಳಾ.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ 


2017GR653 


ಕಲಾ ತಪಸ್ಥಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಚಂದರಗಿ 
ಸಂಗೀತ ಕಲಾ-ಪುತಿಷ್ಠಾನ ಸಂಕೇಶ್ವರ 


“20176R793 


2017GR828 


2017GR841 
2017GR980 


20176R1042 


2017GR1052 


'ರಲಗಕಲಾಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ 

ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಕರಡಿ ಯುವ 
ಸಂಘ 

ಪ್ರೀಸರಗಮೇಶ್ವರ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ" 
ಯುವಕ ಸಂಘ . 

ಸ್ಪಂದನ ಸಂಸ್ಥೆ 

ರಂಗ ಆರಾಧನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ (ರಿ) 
ಸಪಡತ್ತಿ 


ಆರಾಥನಾ ಸಂಘ ಮವಿಹಾಳ ಸುರೆಬಾನ " 


2017GR1108 


Shri. Amoghsiddeshwar Dollin Gayan Sangh 
Yalparatti 


ಶ್ರೀ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಜಾಸಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಲಾ - 


2017GR1166 


SHRI NUAGUNA KALA POSHAKAR 
SANGA MANTUR 


|2017GR1286 


ಸಿರಿಗನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಬೆಳಗಾವಿ 


ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಕಲಾ ಪೋಷಕ 


461 |2017GR13M | ಬೆಳಗಾವಿ 50000 
ಸಂಘ ಸೂಪ್ಪಡ್ಡ 
"| 462 |20176R1426 ನರಿಜಾತೆ ಪಿತಾಮಹ ಕುಲಗೋಡ ತಮ್ಮಣ್ಣ” ಬೆಳಗಾವಿ 200000 
ಪ್ರತಿ ಷಾನ 
SHIVANANDA KALA SAHITYA MATTU - 
463 |2017GR1655 SANSKRUTIESANGH ಬೆಳಗಾವಿ 50000} 
464 | 20176R1714 |ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಕುಂಗಟೋಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ. 100000] 


465 20 PGRAT42 ಗ Mattada Grainéena Kalavidara Vedife ಬೆಳಗಾವಿ 
t [SHRI SADGURU RAYALINGESHWAR 
466 | 2087GR1798|SAHITYA & SANSKRUTIK PRATISTAN (R) ಬೆಳಗಾವಿ 
KAKAMARI591265 
467 | 20176R1823 |ಜಿಲ್ಲಾ ಲೇಖಕಿಯರ ಸಂಘ, ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ 
1468. | 20176R284 ಕಲಾ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್‌ ಗದಗ 
469 | 20176R315 |ಶೀ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವ ಜನಪದ ಕಲಾ ತಂಡ ಡೋಣಿ ಗದಗ 
ಶ್ರೀ ಬಿ ಬಿ ಬಣ್ಣದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಮೇಳ (ರಿ) ] 
470 | 2017GR413 ಬೆಟಗೇರಿ-ಗದಗ್‌ ಗದಗ 
471 | 20176R430 [ಂ೦ದುಸ್ರಾನಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠ “ಗದಗ 
472 | 20176R688 ;ಗಾನ ಗಂಧರ್ವ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಗದಗ ಗದಗ 
473 | 20176R2085 |Arunodaya Kala. Tanda, Kotabal ಗದಗೆ- 
474 | 20176R267 [OHRISHTI FOUNDATION ವಿಜಯಪುರ | 
975-20 7CRHGS: ed ಕೀಲು ಕುದರೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರ ವಿಜಯಪುರ 
—— 
| 476 | 20176R773 ಆಯನ ಮಕ್ಕಳ ಈಕ್‌ಡಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ, ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 
“1-477 | 20876R1113 RANGA SHEVA KALA SANGA ವಿಜಯಪುರ 2 
478 |20176R1475 [ರಂಗ ಚೀತನ ಬಿಜಾಪುರ ವಿಜಯಪುರ. ; 
‘1479 | 20176R110 ೈಬಸವಜ್ಞಾನ ಗುರುಕುಲ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
[೨8 ಜಗದ್ಗುರು ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ಯರ ವಿದ್ಯಾ ವರ್ಧಕ 
480 | 201768178 [ಷ್ಟು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಕ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಟಸಗೆಲನೂಟ 
| 081 | 20176R247, ಮಹಾಶರಣ ಸುಜ್ಞಾಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
482' | 201768357 [ವೀರೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಕ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
483 | 20176R464 |ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
ಕಲಾಜ್ಯೋತಿ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಕರಡಿ 
484: | 2017GR500 ಮಜಲು ಸಲಫೆ(ರ) ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
ಸಪ್ರಸ್ವರೆ.ಸೆಂಗೀತ ನೃತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ A 
485 20 ಮುಧೋಳ ye | ಹ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
ನೂತನ ಸಮಗ್ರ ನೇಕಾರರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಿಣ 3; y 
486 | 2017GR542 ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ನ-ಸ್ಥಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ Ny 
[el 2017GR565 (ರ) ಲೋಕಾಪೂರ Bp "ಬಾಗಲಕೋಟ 50000} 
488 | 201768567 |[ಬಾವಿಯವರ ನಾಟಿ ಸಂಗಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೋಟ | 50000 


ಶ್ರೀ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿಯವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಪ 
489 2017GR598 (ರಗುಳೀದಗುಡ್ಕ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 1000001 
ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ವೀರಗಾಸೆ ಹಾಗೂ 
490 | 201768778 | ಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ(ರಿ) ಲೋಕಾಪೂರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 50000 
491 | 20176R818 ಸತ್ಯಕಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 700000 
492 | 20176834 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಜಾನಪದ ಭಜನಾ'ಕಲಾ ಸಂಘ | ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000] 
Ie ೧ 
ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ 
493 | 2017GR1041 ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 500001 
ಶ್ರೀಸಂಗನಬಸಖಬೇಶ್ನರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ (ರ) 
494 20178R1267 ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ. ! ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
ಶ್ರೀ ದೊಡಮವನಿಯವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ (ರ) 
495 |20476R1432 ಗುಳೀದಗುಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
Shri Kalidas.Shikshan mattu Gramien 8 
ರ 20176ಣ15ಿಕ Abhivrudhi Hagu Kala Koushalya Samsthe | ಚಾಗಲನೋಟೆ 
497 | 20176R1547 Vishnu Kalasangha(VKS) ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
498 | 20176R1796|ಶೀ ಹಸುಮಾನ್‌ ಸಾ,& ಗ್ರಾ.ಅ'ಸ ನಾವಲಗಿ 
499 [20176R1822 ಪೀ ಅಮರೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ' ಬಾಗಲಕೋಟಿ... 
ಲಾ ಸಲಸ್ನೆ *ನ 
ISHRIJNANABHARATI JANAPAD HAGU 
500 | 20176R2174 |SAMSKRUTIK MAHILA SANGH, ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
“1 “|GULEDGUDD 
_ . - [ಶೀ ಜ್ವಿಹನುಮಾನ ಜಾನಪದ ಕಲಾಸಂಘ (ರಿ). 
501 |20176ಣ2204 |ಕುಲಹಳ್ಳಿ ತಾ| |' ಜಮಖಂಡಿ ಜಿ| § ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
ಬಾಗಲಕೋಟ 
502.| 20176R16 |ಶೀ ಬಸವೇಶ್ವರ್‌ ಜಾನಪದ ಕಾಲ ಸಲಘ (ರಿ) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
503.| '20176R82 [ಗುರು ಕುಮಾರೇಶ್ವರ್‌ ಸಾ ಕಲಾ ಸಂಘ್‌ (ರಿ) 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


ಶ್ರೀ ಶಾಲತ್‌ ಲಿ೦ಗೇಶ್ವರ್‌ ವೀರಗಾಸೆ ಪುರವಂತಿಕೆ 


HOO 
2017GR119 ಜಾನಪದ ಅಲಂ ಸ೦ಫ್‌ (ದಿ) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 120000 
20176332 [ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
20176392 [ಶೀ ಗುರು ಪ೦ಜಾ ಕ್‌ ರ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
201768432 [ಶೀ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ಸಂಘ | ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000] 
20176R570 ಡಾ] 1 ಪಂಡಿತ ಪು ೈರಾಜ ಸಂ೦ಗೀತ.ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000} 
2017GR579 ಅವವ. ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ | ಗುಲ್ಬರ್ಗ 500001 


| | 20176R723 


'ರಂಗೆ ಸಂಗಮ ಕಲಾ ಪೇದಿಕೆ (ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ. | 


20176R799 


ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ 
ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ "ಸೇವಾ ಸಂಘ 


2017GR1036 


ಶ್ರೀ ಸದ್ಮರು ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) 


20176R1073 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಕಲಾ.ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇವಾ 
ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ - 


2017GR1086 


ಕಲಾ ಸೌರಭ್‌ ಪ್ರತಿಸ್ಟಾ ನ್‌ (ರ) 


2047GR1110% 


ಶ್ರೀ ವೀರ್‌ ಸೋಮೇಶ್ವರ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
ಸೇವಾ:ಸಂಫ್‌ (ರಿ) 


2076R1175 


ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) 


20176R1203 


ಶ್ರೀ ದೇಪರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಶಾಲೆ 


2017GR1280 


2047GR1307 


ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ.ತಲಾ 


ಸಂಸ್ಥೆ 


ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಸಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ 
ಮಂಡಳಿ, ಸೇಡಂ ’ 


207GRT550 


ಜಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ:ಸಂ೦ಸ್ಥೆ (ರಿ) 


20476R1652 


2076R2033 
20176GR248 


2017GR111S 


ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಮಾತೋಪ್ರಿ?: ಸೀಯ 
ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಘ 


Ag. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಜನಪದ ಕಲಾವೃಂದ ಗುಲ್ಮರ್ಗೆ 
ಸಗರನಾಡುಕವಾ ವವ ಈ | ಯಾದಗಿರಿ 


AKKA SAMSKRUTIKA PRATISTANA. 


ಯಾಡಗಿರಿ 


2047CR1420 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪೇದಿಕೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ) 


ಯಾದಗಿರಿ 


2017GR1438 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ 


ಯಾದಗಿರಿ 


2017GR1443 


ಶ್ರೀ. ಚರಬಸವೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ.ಸಮಿತಿ (ರಿ) 


ಯಾದಗಿರಿ 


2017GR1837 


ತಸಾರತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ'(ಈಿ” ಯಾದಗಿರಿ" 


ಯಾದಗಿರಿ 


530. | 20176R1805 {SAGARANADU SEVA PRATISTAN ಯಾದಗಿರಿ 100000 
531 | 20176R1818 |JANAPADA KALA LOKA RANGAMPET ಯಾದಗಿರಿ 50000 
201768506. ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕಲ್ಬೂರಲ್‌ ಆಕ್ಕಿವಿಟೀಸ್‌ } 
532 ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ 50000 
533 ['20176R13 [ಕಾರಂತ ರಂಗಲೋಕ ಬಳ್ಳಾರಿ 50000 


ಡಿ 


೨ 


20176R1227 |ಶ ಮಂಜುನಾಥ ಲಲಿತ ಕಲಾ.ಬಳಗ 


2017681391 ಶಿ ಮಹಾದೇವತಾತ ಕಲಾ ಸಂಘ 


536 |20176R1555 |[ಶಂಗಜಂಗಮ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ 


537 


2017GR1580 


ಶ್ರೀ ಗುರು ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ ಶಾಲೆ 


20176R1852 [ಶರಣರ ಕಲಾ ಬಳಗ 


2017GR2009 ರೆಂಗಭಾರತಿ (ರಿ) 


540 


2017GR31 


ಸಹಜಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


541 


2017GR523 


SHREE BETTADALINGESHWARA KALAA 
SAMSKRUTIKA MATTU PUARAANA. 
PRAVACHANA VEDIKE (R) KINNAL 
'TO.DT.KOPPAL 


2017GR528 


ಶ್ರೀ ಡಾ।| ಎಫ್‌. ಎಮ್‌. ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 


20 76R56S 


:2017GR780. 


20176R1094 |ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೀಶ್ವರಿ ಜನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 


201761301 |ಯಶಶ್ತಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕ 


ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತರಾವ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ(ಬಂಡಿ) 
ಸ೦ಗೀತ:ಸಭಾ ಪದಕಿ ಲೇಔಟ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ 


 ANAJAGRUTI KALARANGA SAMSTHE 
“|@) KUSHTACY 


ಕಲಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘ 


2076RT353 


[50T7SR15S0 


ಶ್ರೀಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಕೊಷ್ಟಳ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ವೇದಿಕ ' 


20176R1849 [NISARGA SANGEETA VIDYALAYA. 


[HAGU RANGAKALAVIDHARA 
SANGHA(R). 


20176R482 


ರಂಗಸಿರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಾ ಬಳಗ ರಾಯಚೂರು 


2017GR484 


ಪ್ರತಿಬಾ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆ 


552 


201765R701 


ರಂಗಸಂಗಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೆ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ರಿ) 
ರಾಯಚೂರು 


ರಂಗ ಚೇತನ ಕಲಾ'ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯುವ 


ಷೆ, 
553 | 2017GR706 ]ಸಂಘ (೮ ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ರಾಯಚೂರು 100000 
HE [ಬಹುರೂಪಿ ಚೌಡಯ್ಯ ಹಗಲು ವೇಷಗಾರರ 
554 | 2017GR817 ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ (ರ) ರಾಲುಚನಿದು 100000 
555 | 20176864 |ಸಪ್ರಗಿರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಬಳಗ, ಬಚ್ಚಾಲಿ !'' ರಾಯಚೂರು 100000 


556 | 2017GR187t 


ಭಗತ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘ (ರ) 


ರಾಯಚೂರು ರಾಯಟೂರು 
- 557 F20176R1734 |[ಸ್ಥರಸಂಗಮ ಗ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಯಚೂರು 
'ಕಲಾದೇವಿ ಕಲಾ ಬಳಗ ಹವ್ಯಾಸಿ ನಾಟ್ಕ ಸಂಘ 
20176R1910 (ರ) ಚಿಕ್ಕಸೂಗೊರು . ರಾಯಚೂರು 
559 2೦1761999 [ಕಲಾ ಸಂಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು 
2 ಗಾನಯೊಗಿ ಪ೦ಜಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ. ಸೇವಾ ಸಂಘ 
;560.| 20176838 [ವೀದರ್‌ ಬೀದರ 
561 | 29176845 ಶೀ ಗುರು ಮಾಣಿಕಪ್ರಭು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೀದರ 
| 562 | 20176R335 [ಕರುಣಾಮಯ ಯುವಕ ಸಂಘ್‌ (ರಿ) ಬೀದರ 
563 | 20176R513 [ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಾಯಿತ್ಯ ಸ೦ಂಫ್‌”ಬೀದರ್‌ ಬೀದರ 
ಕರ್ನಾಟಕ್‌ ಬರಹಗಾರರ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದೆರ್‌ 
564 | 20176R572 |ಸ೦ಘ್‌ ಬೀಡರ 


ಕರುನಾಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ 


201768873"|ಬ್ಲೀದರ್‌ 
251768715 [ನಾಟೀ ನೃತಾಲಯಾ ಬೀದರ 
201761841 [ನೂಪುರ'ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೇಮಿ (ರಿ) ಬೀದರ 


20176R733 \Gurudev. Academy Of Fine Arts 


[20176R1021 


ಅಲಂಕೇಗೌಡ್‌ ಜ್ಞಾನ.ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) 


2047GR1 118 


ಸಂದಿನಿ ಸೇವಾಸಮಾಜ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 


ನನನ] ಣನದನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) ಮಂಡ್ಯ 
20176R1338 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಂಘ (ರಿ.ಮಂ೦ಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ 
20176R1769 [$ದಂಬರಸಟೇಶ ನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆ (ರಿ) ಮಂಡ್ಯ 


|20176R1856 


ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ರಿ) 


ಮಂಡ್ಯ 


KANNADA MAF VIDYARTHI SANSTHE 


20176R33 | BERN ATLL, ಹೊರನಾಡು | 
20176223 eri ಹೊರನಾಡು 
20176455 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಔರಂಗಾಬಾದ್‌ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಹೊರನಾಡು 
'20176R556 |ಶ್ರೀ.ಶ್ವ ಶಿಲ್ಪ ಸಂಘ (ರಿ) ಕೊಯಲಬತ್ತೂರು ಹೊರನಾಡು 100000 
2017GR735 bene » ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಹೊರನಾಡು 100000 
20176R750 [ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ, ಪುಣೆ ಹೊರನಾಡು 100000 
2017GREST Fa Chinnara Bimba Charitable ಹೊರನಾಡು 1000000 
20176Rಂ52 |ರಲಗ ಚಿನ್ನಾರಿ ಕಾಸರಗೋಡು (ರಿ) ಹೊರನಾಡು 8000001 
20176ಣ1465 |ಶ್ರೀೀ ರಾಮನಾಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಪಸ ಸಮಿತಿ ” ಹೊರನಾಡು 1600000 


586 


2017GR1618 


ಕನ್ನಡ ಸಂಘ(ರಿ) ನ್ಯವಾರ 


2017GR1985 


ಕಾಸರಗೋಡು 


ಕರಾಖಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ) 


2017GR2062 


ಮೈಸೂರು ಅಸೊಜಿಯೇವನ್‌ ಮಾಂಚ್ಯ 


587 


20176R2122 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಮುಂಬಯಿ 


2017GR2297 


GOA KANNADA SAMA], PANAJI 


201762308 [ಮುಲಬೈ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ (ರಿ) 


84150000 


(ರೂ.ಎಲಟು ಕೋಟಿ ನಲವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ) 


= Macc UR 
(ಪಿ.ಎಸ್‌.ಮಾಲತಿ) ule 
. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಸನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ 
ಭನ p (ಸಂಸ್ಕೃತಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸ೦ಖ್ಯೆ:ಕಸಂವಾ5]3 ಕಸಧ 2018 &: 240720 ಅನುಬಲಧೆ-2 
ವಿಶೇಷ ಘಟ ಯೋಜನೆ (80P) ಧನಸಹಾಯ 2778 
K ಬಾ STS ಹಂಚಿಕೆ 
ಕಸಂ ಅರ್ಜಿ ಸರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಸಂಗ ಮೊತ: 
| 2017GREY Jno NN SONS ಸಂಸಿ) ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 200000 
2 207GR132 [5 ಬಾದ್‌ ಕಲಾಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
ಬಂಜಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
3 2017GR163 [ಅಳಾಡೆವಿ:ಚಂಗಳೆನಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ . 600000 
4 ಭಿ 2017GR182 |ಶಿಯೇಟಿವ್‌ ಕೆಲ್ಪರಲ್‌ ಯೂತ್‌ ಅಕಾಡೇವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 200000 
ವಿಶ್ನೆ.ರತ್ನ ಡಾ।। ಬಿ ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡಕ್ಕರ್‌ - 
5 207GR212 [ನಾಂಸ ತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರ ಸ್ನರ/ A ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000 
=| - y 
6 2017GR322 Vishwa Chetana Buddha Educational And ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
[Charitable Trust(R} ್ಲ 
7 2017GR416 [highway Kannada ols samshte {7} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ N| 100000 
2017GR418 [Apple Sports And Cultural Charitable Trust(R) ಬೆಂಗಳೂರು.ನಗರ 100000 
200768 |ದೇಪಾ ದೇವಿ ಕಲಾನಾ ಡನ ್‌ಾಾ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
.2017GR471 [Chandana Natya Kala Charitable Trust(R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
mR ಧವನಂ 
201GRa7s | ಮಂಟೇ ಸ್ನಾನ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ 'ಛರು ನಗರ EN 
- ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಆ 
Seno | ಬ್‌ತನ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು _ | ep 
2017GR59) ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (6 ಬೆ೦ಗಳೂರು ಸಗರ 100000 
201768598 [ಶೀ ಯೋಗ! ನರಸಿಂಹ ಕವಾ ವಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ NE 100000 
NELASOGADU SAMAIIKA MATHU 
2017GR775 SAMSKRUTHIKA SaSTHe ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 100000 
ಹೊಂಬಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಾರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ | 500000 
2017CRII l Bhuvaneshwari Samajika Mathu ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 150000 


2017GR928- 


'Samskruthika Trist 


ರ್ರೀನಾಗುವಪ ಒಡ ಹಾವ ದೇಶ್ವರ 
ಸಷಿಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


“ಬೆಂಗಳೂರು.ನಗರ 


150000 


ಶ್ರೀ ಮಲೆವೆಹದೇಸ್ಬಗ ಸಾಮಿ ಜಾನಪದ 


7 , ಮೆ; 
2017GR930 ಸಾಂಸ್ಕೃಸಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಸಗರ 150000 
39 | 20170R52 [DesiRanga Thana ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 
20. 2017GR984 [3 pn ಬುದ್ಧ ಸಂಗಮ ಕಾಲಾವ್ಯಂಜ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 200000 
eh 
2 | 2017GR1028 [a3 LahariSugoma Sangeetha & ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 150000 
Janapada Kala Trust (Rj 
2 2019CR1057 Munibettadeswara Swamy yuvakard Kala ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 150000 
hVrundafh} NR 
23 2017GR1104 BANGALORE ART FOUNDATION ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 300000 
24 2017GR1153 ಅರಂಭ ಟ್ರಸ್ಟರಿ) ಬೆಂಗಳೂರ N ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 500000 
25 {. 200CRII6 ರಂಗ ಪೆರಿಚಮಿ [ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500000 
26° | 2017GRT60 Sri MaruthiJanapada Sangha {A} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000. 
27 2017GR2207 'ಬಿಂದುತಿ'ಕಲವ್ಯ೦ದ £ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 = 
28 2017GR1220 |s. 5! SANSKRITHI PRATHISTHANA TRUST [_ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 


2017GR1247 [sri Narayana Janspada & Cultural Trust ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 100000 
2017GRI255 [ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
20176R1328 |Swara Sudha Cultural Academy (R} ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ po0000 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 00000 
ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 00000 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 3 


2017GR1333 JRANGAJANGAMA KALANIKETHANA TRUST 


2017GR1345 [Sambrama 
ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಎಜುಕೆತನಲ್‌ಕಲ್ಪರಲ್‌ 
201761349 ಅಂಡ್‌ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್‌ ಸಮಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
20176R1372 |ಶ ಪ್ರತಿಭಾ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ವ್ರಂದ (ರಿ) 
20176R1379 |ಒಾವರೂಪಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರ) 
20176R1383 ಅಂಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ 

20176R1458 |ದತ್ತಶ್ರೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕ 

ಗನಿಕಾ ಜನಪದ ಅಂಡ್‌ ಕಲ್ಲರಲ್‌ ಆರ್ಟ್‌ 
ಸೇಮಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 

ತಾಯಿಬೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ'ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
ಯುಪವೇದಿಕ 

ಸಮೃದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು 
[ಶೈಕ್ಷೇಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) a. 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 00000 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 00000. 


“ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 100000 


2017GR1471 


2017GR1512 ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ Jocooo 


2017GR1536 -ಚಿಂಗಳೂರು ನಗರ ooo 


201761592 [ಶ್ರೀಸಪ್ರಕ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡಮಿ (ರ) ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 
KARNARAGA SAMAJIKA HAGU ದಾರಾ ವ 
20T7ERISSS | skRUTHIKA SEVA SAMASTHE ಬಂಗಳೂರು ನಗರ 
20176159) |ಅಂುರ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ (ರಿ) _ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
2017GRI6T |Sudharma Samskruthika Sangha(R} ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 
[Babu Jagajeevanram Anatha, Andharu, p 
2017GRT65 JAngavikalaru’8 Viidfiara Margadarshana 'ಛೂರು`ಸಗರ 
Samsthe {R} ಸಳ 
20176R165N [ವಂದನ ಕಲ್ಪರಲ್‌ ಅಕಾಡವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


20176R1665 [ಶೀ ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ದಿ ಫೌಲ ಬಂಗಳೊರು ನಗರ 
p ರ p ಮಾ 
2017GR1692 ಶ್ರೀ ಸಂಗೀತ ಸಿಂಧೂರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಭೆರಗಳೂರು ಸಗರ 


ಸಂಘ (ರಿ) 
2017GR1761 |V KM KALAVIDARU (R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


“Karnataka Pradesha Banjara {Lambani) Seva 


20176R1775 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಸ್ನ Sangha {R} C 3 
2027GR1879 ile Karnataka Abhinaya Rangabhurni kala ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
Parishath {R} 
RANGAKALANIKETHANA PRAGATHI 
7. 
2017GR1884 POSHAKARA SABHA ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
2017GR]901 Karnataka sc/st Graduate Federation ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
55 2017GR1907 JAkhita Karnotaka Dalitha Sangarsha Sarnithi ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 140000 
56 [ 201768153 [Joo Sod, ರಾ Eo 
57 | 20176R2064 ಬಹುಮುಖಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 10000 
los, 2027GR2N12-| ENB ndaNg Janapadak Cuural Ans Sevs | 5 ರುನಗೆರ / 190000 
2 ಬೆಂಗಳೂರು 
59 20176R260 ಉದಯ ಜಾನೆಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ" ನಗ್‌ 5000 
ಜಾಸೆಪದ ಕ iid | ಗ್ರಾಮಾಂತರ 15pono 
3 ಬೆಂಗಳೂರು. NN 
60 20176R333 |ಶ್ರೀ ಜೌಡೇಶ್ನರಿ: ಕಲಾಸಂಘ 
20176R333 ಶ್ರೀ ನಶ್ವರಿ ಕಲಾ'ಸಂಘರಿ) | ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 10poo0 


ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾಪೋಷಕ ಸಂಘ, 


ಪ ಶಿವಾಸಂದ ಭಾರ 


ತಿಸ್ಮಾಮಿ ಜಾನ 
ಯುವ ಗೆಲಾ ಸಂಘ 


51 | NCR | ಭಾರತಿ ಜಾರಿಟಿಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) ಪಾರ 100000 
62 2017GRa77 [mapa ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರ) - § ಸ್‌ 300000 
8°} 2017GR813 [20d ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರ]. ಗ 100000, 
# | 2017GR830 [ouನಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರ) ಮ “ooo 
ಔ | ೨076R935 [ರಂಗತಶಿಕಣಕೇಂದ್ರ. 16) ಸಾ 400000 
66 | 20i70R1357 ee ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೆ ಅಭವೃದ್ದಿ A 200000 
67 [ 20076R1359 [ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌(ರಿ) ಕೋಲಿಗರ rid 100000 
68 | 20761549 |ಅ೦ಜನಾದ್ರಿ ಕಲಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ ied \ 150000 
2017GR1595 a ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃಕ್‌ ಪ್ರಾ ನಲ್ಲ 200000 
20768797 |p AER ಕಲಾಸಂಘ _ ಬೆಳಗಾವಿ ನ 200000 
ಡಾಃ ಬಿಆರ್‌, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಾನಪದ ಬೆಳಗಾವಿ 


2017GR1784 


JPRACHARA KARYA SANAITHI 


ರಲಗದರ್ಶನ'ಗ್ರಾಮಣ ವಿಕಾಸನ 
ಟು ಪೊ ಧುಳಗಣವಾಡಿ 


DR. BR AMBEDKAR SANSKRUTIKA 


ರಾಗ ಸಂಗೀತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ 
SHARAN URLINGA PEDDI MATH TRUST 


ಬೀದರ 


100000 


100000 
100000 


ಶೋಭಾ ೪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಿತ ಮತ್ತು 
ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 1ರ) 


ಬೀದರ 


200000 


100000 ] 


2017GR825 ಸ ಹೌರೆಕಂಟಿರಾಯ ತೊಗಲುಗೊಂಬ ಬಳ್ಳಾರಿ 350000 
NENT CHIGURU KALA THANDA (Ry, f ಬಳ್ಳಾರಿ 100000 
ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ತೊಗೆಲುಗೂರಚೆ KN 

p 5 
8 | 2017GR1551 ಮೇಳ ಟಸ್‌ (ನೋಂ) ಬಳ್ಳಾರಿ 1000000 
# | 2017GRI569 [Br 5೦ದ್ದಶೇತರ ಕಲಾ ಬಳಗೆ ಬಳ್ಮಾಗಿ 100000 
& ಪ್ರೀಲೊಕ್‌ತ್ನರ ಸಾಂ ತಿಕಕಲಾ 
217G ೨" ಲೋಕೇಶ್ನಃ My 
85 017GR488 ಅಭಿವೃದಿ ಸಲಿ (೮) ಲೋಕಾಪೂರ | ಬಾಗಲಕೋಟಿ 300000. 
36 f 2017CR672 ಲಾವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ | ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
‘8 DiCRIN I ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೇಪ್ಪರ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 " 
ಸಲಘೆ(ರಿ) ಕಲ್ರಾ ಹೊಸಕೋಟಿ ತಸ ಸ 
ಶ್ರೀ ಬುಂಜುನಾಥ ಶ್ರೇ ಸಷ ಪಾರಿಜಾತ 
7CR122 ) yg 
| [2 | 207CRI228 ಚೈಲಾಟಿ ಸಂಘ ದಾದಸಿ, ಬಾಗಲಕೋಟ 100000 


8 3 pe 
ಬಂಜಾರಾ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 


83 | 2017GR2039 ಸಂಘರಿ)ನರೇನೂರ ಎಲ್‌ ಬಿ ನರಿ. ೦1 100000 

90 20176R1819 |ಪರಿವರ್ತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಚಿಕೈಬಳ್ಳಾಪುರ 100000 
ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು KF 

91 2017GR2086 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 100000 
ಬಿ ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಚಿಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ }ooooo 


92 | 2017GR2147 ಮಂಡಳಿ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ | 100000 
ಚಾಮರಾಜನಗರ | 100000 


ಚಾಮರಾಜಸಗೆರ 100000 


93 2017GR1215 [RANGA THARANGA TRUST 
94 20176R1663 ಸಮರ್ಪಣರ(ರಿ.) 


'.95 2017GR1791, [SRI RAMACHANDRA NATAKA KALA SANGA {R) 


ಸ h ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಶಹನಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಕಾರ ವಾ 
96 2017GR53 ದ್ಯಕಲಾ ಸಂಘ 


| AE 0176198 | ರೇಉಕಾದೇವಿ ಸೋಬಾನ ಕಲಾವಿದರ 


+ 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ [96000 


ವ ಚಿತುದುರ್ಗ {50000 

98 20176R234 ಗೊರವರ ಕ್ಷೇಮಾ ಬಿವೃದ್ದಿಸಂಘ (ರಿ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ . 100000 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು - J 

2017GR269 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ef. 00000 

] 

2017GR442 ls ಡೇಶರಿ ಜನಪದ ಮತ್ತು ಸೋಬಾನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ . Fos 


(ಪಗೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ`ಸಂಘರಿ (ಎಸ್‌.ಸಿ.) 


y ಶ್ರೀ ಶರಣ ಹರಳಯ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ 
201768881 |) ರಯಾಗಳಹಳಿ, 
20176810856 [ಚೈತನ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ 


ಸಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಹಿತ್‌ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ Tad 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 00000 


20170೫1598 [ನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಿ 100000 
§ Pye] ಯೇ pe 
2017GR1504 ಅಶ್ರಯ ಸಾಮಾಭಿಕ ಸಬಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು Jooooo 
T 
2017CRSBS KARNATAKA BUDGA JANGAM (SC) ದಾವಣಗರಿ 


9 IKALAVIDARA’ SANGHA (R) 
2017GR941. ಸಂಕರ್ಷಣ (ರಿ) 
| ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ 


ದಾವಣಗೆರೆ 


| 2017GR908 ಅದ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರದಿ ಟಿಸ್‌ ದಕ್ಲಿಣ ಕನ್ನಡ 
ನಾಟ್ಯ ಸ್ನೋರ್ತಿ ಆರ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲರಲ್‌ 
2017GR273 ಡಿಪಿ ದಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ: 
A ರೃಸಿಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಆರ್ಟ ೬ ಕಲ್ಪರೆಲ್‌ 
2 ' ಪಿ "ಚ ನಾದ: 
017GR1309 ಅಕಾಡವಿ ಧಾರವಾಡ 
110 | 2017ERIaD kare ಟಳಲಪಟೂ ಕಲಾವಿದರ ಸಲಘು ಧಾರವಾಡ 
111 2017GR1487 OMKAR SPOCRTH! NRUTHY HAGU ಡಾರವಾಣಡ hong 1 
SANSKRUTIKA KALA KENORA || ರ್‌ 
[ 2 | 20176167 ಗೋಲಭಾವಿ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸರಸ್ಥ್‌ (ಈ. | ಗೆದಗ 1hooo0 
ಗದಗ RS SS TL 
Ky ೭೬ [ನಾಗಭೂಮಿ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಅಬಿವೈನಿ, 
R 2 X X ವೃದ್ಧಿ ಸ 
113 017GR756 ಜೆ ೮) ಹಾಸನ ಹಾಸನ 100006: 
114 20176982 [ಶ್ರೀಕೆಂಚಾ೦ಬ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರ) ಹಾಸನ 1p0000. 
115 20176R87 |ಬುರಕಥೆ ವೃತ್ತಿ.ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಪವಿದರ ಸ೦ಘ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 1p0000. 


i ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


[ 2017GR91 [5s ಜೈಭವಾನಿ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಸಃ ಸಲಘ 200000 
ಶ್ರೀ ಸದುರು ಹೆವಾಶಾಗಸ ಸಂಗೀತ 
117 2017GR143 ನ ಶಿಕಸೆಂಘು -_ -.ಗುಲ್ಕರ್ಗ... 100000 
"ದುಬುಲಾಂಬಿಕ'ಹೆಗವಾ ಪಾ ಸ 
118 | 2017GR145 ನಾಟ್ರಿ ಸಂಘ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 
113 | 2017CR208 ಸ ಸರತ ತವಾಪಡತ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 
ಓಂ ಸಾಯಿ ಬುಡಗ ಜಂಗಮ ಜನಪದ 
120 -| 2017GR262 ನಾಟಿ, ಲಾ ಸಂಪ (0) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000. 
_ ರ್ಶೀದುರ್ಗಾದ್‌ವಿ ಸಂಗಿತ ನಾಟ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃ3 
121 | .207GR263 [ತಲಾ ಸಂಘ 1ರ) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 
122 2017GR295 /ಶ್ರೀ ಸೆಟಿರಾಜ ನಾಟ್ಯಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 


123 


ಡಾ।| ರಾಜಕುಮಾರ ನಾಖ್ಯಿ ಕಲಾವಿದರ 
2017GR338 ಸಂಘ (೦) ಗುಲಬಗಾನ 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


100000 


124 [| 2046016 ವೆಂಕಟೇಶ, ್ತಿರ ನಾಟ್ಯ ಜಾನಪದ ಸೇವಾ ಸ, ಸಂಸ್ಥೆ 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


100000 


125 


2017CT879 iy ಸನನಾಡಾ ಬಹುರೂಪಿ ಕಲಾಪಷರ 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


100000 


201, singel 


io) 


ಶೀ ಸಂಭೋದಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸವಾ ಸ್‌ಂಸ್ಲೆ 
9) ್ಸ 


ಕ್ಯಾ 
20176149 |5ಟೊ೦ಗ್‌ ರಾಯ ಜಾನಪಡಸಾ ಕಲಾ ಸರಫ್‌ 


20176R49Y A C00KS RONG ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ 


ಬುದ್ದಲೋಕ್‌ ಗಾಮಾಣ್‌ಜರಸ್ಕೃತಿರ್‌್‌ 
2017CRSIE ಕಾಲವ್ರಂದ ರ) 


100000: 


100000 


2017GR862 


Rangabugadidangala {R} 


100000 


ಹೈಡ್‌ ಬಾದ ಕರ್ನಾ ವಾ ಮತ್ತು 


UT ಸಂಸ್ಕುತಿ ಪರಿಷತ್‌ ಕಲಬುರ್ಗಿ 


100000 


20176R988 ಬಳಳ ಸ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸ ಸಂಸ್ಥ 


ಸಂಸ, 


2017GRI213 Drushya Belaku Semakratiks ಹಾ {R) 
Kalaburagi 


2017GR1128 


ದೇವೀಂದ್ರಪ್ನಾ ಜಿ.ಸಿ.ಸಂಗೀತ'ಸಾಹಿತ್ಯ ಫಾ 


- 100000 ° 


100000 


20176R1238 [Aedತಾ ಜಾನಪದ ಸ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) 


100000 


2017GR1319 ಭೋಧಿವುಳ ಸ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ.ಸೇವಾ ಸಂಸ 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


15000೧ 


ಬಾಬು ಜಗಜೀವೆನೆರಾಮ ಸ್ಮಾರಕ ಶಾ 
2MTCKINY |oR (o), ಸಂವಿಧಾನ ಶಿನ್ನಿ ಸಂಗೀತ 
[ಪಾಠಶಾಲ 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


100000 


2017GR1510 ಮೌನೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ (ರಿ) 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


100000 


4} 2NTCRIOIT ಸರಸತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ. ಸಂಘ 


ಗುಲ್ಬರ್ಗ 


os 


140 | 2017GR2179 ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕಲಾಮತ್ತು; ಸಂಸ್ಕೃತಿಕಸ೦ಘ (ರಿ) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 
DRBR AMBEOKAR KREEDA & R 
141 |2017GR650 PRS ಕೊಳಲ 2 
OO [SAMSKRUTHIKA Kain SANGA ಕೂಲಾದ' A000 
12, [2017GR184 en ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲಾರೆ 800000 
143 2017GR541 [GANAYOG) SANGITA KALA SANGHA(R) ಕೊಪ್ಪಳ 100009 
18 | 207GRs | ಗವಸದ್ಯತರೆ ಮಡೆ, ಜರಿಗೆವು 100000 | 


ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ರಿ ಕೊಪ್ಪಳ 


ಕೊಪ್ಪಳ 


ಚಾರ್ವಾಕ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕಲ್ಲರಲ್‌ 


145, 20176R224 ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (61 ಮಂಡ್ಯ 800000 
146 2017GR439- [IAI BHEEM ಮಂಡ್ಯ 100000 
147 2017GR449 |"ಗನಚುಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕಾ ಕಲಾ ವೃಂದಾ (ರಿ) ಮಂಡ್ಯ 100000 
18 | SOHNCRGS Md ಫೌಂಡೇಶನ್‌ (ರಿ) ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ 200000 
pi ಶ್ರೀ ಮಲಮಹದೆಪ್ನರ ಜನಪದ ಸುಗಮ - 
149 2017GR1348 ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಂಡ ರಿ} ಮಂಡ್ಯ 100000 
150 20176R1744 Maheshwara Samajika Samskruthika Trust {R} ಮಂಡ್ಯ 100000 . 
15} 20176R1303 [Karnataka Kala Parishath (R} ಮಂಡ್ಯ 100000 
152 {| 2017GR1949 |SINDUSHREEKALA SAMSTE ಮಂಡ್ಯ I 100000 
N [Adidravida Thamate Mathu Nagart 4 \ 
158 | 2007GRE7E [mskiithike Kala Vunds ಮೈಸೂರು J = 1100600 
154 201768743 |ಶ್ರೀ ರವಿವರ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು. 250000 
155 2017GR1364 Amma Vasundere Trust ಮೈಸೂರು [100000 
156 2017GR1673 INANNAVVA SAMSKRUTHIKA KALA THANDA ಮೈಸೂರು 150000 
ರಾಯಜೂರು (LO00U0 
207CRIE CULTURAL TRUSTR ರಾಮನಗರ 00000 
201768194 |ವೈಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಾಮನಗರ 00000 
2017GR401 ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಟ್ರಸ್‌ (ರ) ರಾಮನಗರ [100000 


[SPOORTHI SOCIAL EDUCATIONAL AND 
20768) 61 CULTURAL TRUST ರಾಮನಗರ 00000 
ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಮಾಜಿಸ್‌'ಸಿವಂಸ್ಕೃತಿಕ 
2 
0176855 | ಸನಕ ಬ್ರ) ರಾಮನಗರ [100000 
2017CRE89 Beat YOUTH,SOCIAL AND CULTURAL ರಾಮನಗರ 150000 
bs MAHISHASURA YUVA SAAMAIKA.MATTU 
DICE. | SNR A ರಾಮನಗರ [90000 
GOWTHAMA BUDDHA YOUTH SOCIAL AND 
2017¢ 
ONGRISL [TRL err, ರಾಮನಗರ [00000 
201768795 [ಸಂಜೀವ್‌ ಸಿದಾರ್ಥ ಬ್ರೈನ್‌) “ರಾಮನಗರ hoo00o 
|_207GR806 [Sanjcevini Samajike Sarnskruihiks Trust ರಾಮನಗರ 00000 
20176856 |ವಿಸಗ್ಗೇ ಟ್ರಸ್ಟ ಅಂಕನಹಥ್ಯ ರಾಮನಗರ 106000 
ನಮನ ಸಾಮಾಜಿಕಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
6 20 985 X ನ್‌ "ಲ: 
169 | 2017GR: ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್‌ (0) ರಾಮನಗರ. 00000 
= J|CHAITHRA SHOOMI YOUTH, SOCIALAND 
170 | 2072S [ign TRusT ರಾಮನಗರ £00000 | 
DR .B.RAMUEDKAR YUVA SAAMJIKA MATTU 
2017 2 
1} R103 - |SAAMSKRUTHIKA TRUST R ರಾಮನಗರ 50000, 
JYOTHI BAAPULE SAAMAIIKA MATTU- 
2 | 2017GR1114 
172 RIOR JST ರಾಮನಗರ [ 
” ಬವ ಸಾ ಮ 
173 | 201762146. ಮುದಯಿತ್ರ ಯುವ ಸಾಮಾಜಿೆ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ [90000 | 


ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಕರಿ 


k NAALVADI KRISHNA RAAJA ODEYAR ಖು 
174 | 2TGRILS6 [SAAMAIIKA-MATFU SAMSKRUTHIKA TRUSTR ರಾಮನಗರ 100009 
r 3 DR BABA SAHEB JI SOCIAL CULTURAL AND Wes ss 
175... [..207GR1172... EOETON UE ರಾಮನಗರ | 100000 
176. | 2017GRi268 [ಶ್ರೀ ಬೈರವೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ) ರಾಮನಗದ 100000 
177 2017GR1279% [Bei Beladingalu Trust ರಾಮನಗರ 150000. 
128 | 2017GR1922 [58ruth Semajika Shoikshanila & pr 100005 
Semskruthika Trust 
179 | 207GR130 [ಸವಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತವಾ ಟ್ರಸ್ಟ (ರ) ರಾಮನಗರ 100000 
p MATHRUSHREE YOUTH SOCIAL AND 
180. [| 2017GR1457 cutTunAL TRUST () ರಾಮಸಗರ 100000 
ಶ್ರೀ ನುಲಿಯ ಚಂದಯ್ಯ ಫಾರಷರ 
181 | 20176R1495 [ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಾಮನಗರ ' 100000 
ನಿ [ 
NW 9 [SRIMASTHAMMA SOCIAL CULTURAL ಾ 
Wy 20176GR1497 EDUCATION AND JANAPADA KALA TRUST {R} ನಗರ f "100000 
fy ನ್‌ py Ff 
13 | 20075Ra5s [ನಮೆಸಂಗನು ಸಮಾಜಿಕ ಸಾರಿಸ್ಟೃತತ ರಾಮನಗರೆ 100000 
_ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಿ b % 

184 | 2027CRI561 IE SOCIAL AND CULTURAL TRUST Rn 100000 
. ಸ, p 
185 | 2017GRI674 ರಷಾರನರಾತ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್‌ ರಾಮನಗರ -10000 

| ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟಿ) N 

186 | 2017GR1684 |ಸಮತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ'ಕಲಾ ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌ (ರ) ರಾಮಸಗರ 100000 

387 | NYCRINS ಜನಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ ರಿ. ರಾಮನಗರ 300000 

18 { 20176R180 [ಧಮ್ಮ ದೀವಿಗೆ ಜಾರಿನಬವ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ರಾಮನಗರ 100000 

189 | 20176R1859 [Mansa social cultural education trust r ರಾಮನಗರ: 300000 

150 2017CR1951 Sathyashodhana Samajika Mathu ರಾಮನಗರ 100000- 
Samskrutiko Trust (R} 

191: | 29176ಣ2025-|ನ೦ಬುದ್ಕೆ ಪ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃಕ್‌ ಸವಾ ರಾಮೆಸಗೆರ 100000 

0 (ಟಿಸಿ 
192 | 20176R3)8 donee ಶಿವಪೂಗ್ಗ 100000 
Fy PY pe rT 

133 | 2017Gk2no SKE ವಸೀಸ/ವಸ್‌ ಔನ್ನತ್ಯ ಕವ್‌ ವೃಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 100000 
(ರಭದಾವತಿ \ 

194 2017GR292 [yi Bhyrava kalasangha(R), ತುಮಕೂರು 100000 

195. 2017GR308 [Eshwari Mahila Samaja (Ry ತುಮಕೊರು 100000 

36 | 201768318 JRangakeerthana Sampada IR) ತುಮಕೂರು 200000 

197 20176R378 KEERTHANA RANGA BALAGA _ [ ತುಮಕೂರು 100000 
'SRI-CHAMUNDESWARY GRAMENA JANAPADA YUVA p 

198 | 2017GR919 ILA VRONDAARALPUR | ತುಮಕೂರು | 100000 

199 | 2017GR1429._ 3 ರೆಂಗೆರೆಂಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕ ಲದ'ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌ ತುಮಕೊರು 100000 

} 
| 200 | 2017GR2011 [seisEen NARASIMHASWANYKALA SANGHA ತುಮಕೂಡು 100000 

3 | 201768386 [ಶೀ ಬ್ರಾಮರೀ ನಾಟ್ಯಾಲಯ | ಡುತ | 00000 

22} 20176R6 [ಜಾದು ಜಗಿತು ಸಂಘ (ರ), ಮುದ್ರಾಡಿ . ಉಡುಪಿ 100000 
ರ್ಶ ಭಾರತಂಿಫೆ ಸಾಮಾಜಕ ಮೆತು yS 

203 ಬ £ ಮ 

| Boros [0 Sr ಸರಾ ಶಿಕಣಟ್ರಸ್ತ್‌ "- ಯಾದಗಿರಿ 200000 


ವೀಣಾಶ್ರೀ ಸಂಗೀತ್‌ಹಾಗಾ ವಿವಿದೂದ್ನೇಶ 
3 povcRiss nee ಸಂ ಯಾದಗಿರಿ 100000 
205 201708768 [ನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ಈ) ಯಾದಗಿರ 700000 
[ ಒಟ್ಟು (0800000 


, ಕನ್ನುಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲಸಖೆ 


ae [Be 


ಸರ್ಕಾರಚಿ.ಅಧೀನ ಕನರ್ಯದರ್ಶಿ 


(ಸಂಸ್ಕೃತಿ) 


ಡಾ ಸಂಪ 
ಸ ಯೋಜನೆ (8€P) ವರ್ಗದ ವಾ 


ವಿಶೇಷ ಫು 


'೦ವಾ 513 ಈಸ 
'ದ್ಯಪರಿಕ್‌ರ ಮ 


ಥ 2018 ದಿ: 23-07-2016ರ ಅನ 
ತು ಪೇಷಭೂಷಣ ಖರಿಕದಿಗೆ 


ಬಲಂಭ-5 


ಪ್ರಸೆರ ಅರ್ಜಿ ಸಂ 


ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು 


ಜಿಲ್ಲೆ 


ಇ; ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ 


L-]-:2017VA189 “[kowsalyaA & ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
2 | 2A rN LAKSHMANA ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 50000 
3 20174449 [SowmyashreeR ಬಂಗರ 50000. 
4 2017VA481 |VIVEKHD. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
5 20174832 ಕೋಮಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ] 50000 
6 2017VA1518 [RajeshV ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
Z|. 202741795. |V.M. MOHAN ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
8_} 20172092 [Udaya kumar. R ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ] 50000 
9 2037೪2522 ಮ್‌ ನಾರಾಯಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
ಬೆಂಗಳೂರು 
2014311 (ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಗಾಮಾಂತರ 50000 
ಬೆಂಗಳೂರು 


2017V A498 


ಗಾಾಮಾಂತರ 


2017VAB67 


ಬೆಂಗಳೂರು 


[2027122 


2017VAG6S 


2017VAL111 


2017VA678 | 


201741277 |S 


2017VA1503 Jtaila Ramachandrs Xamble 
2012VA1527 Chiranjeevi Shravankumar Kamble 
201IVA1629 Siddappa Parasappa Madar 
2012VA1724 |ಕಲೆಪ್ಟ ಕರಪ್ಪ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ 
20470A1733 |ಮಹಾದೇವಿಮಾಂಗ 
24 2017VA192 JKAMALABAI 
25 | 2012VA233 JPAVANKOMAR 
26 |. 2012241 [SHARATIBAI 
27 | _201N¥A341 | MANIUNATH 
28 | 201701378 -JTRIVEN! 2K: 
29 2017VAS23 [CHINNAMMA | ಬೀದರ 30000. 
30_{_ 2017VA682  |KAMATA ಬೀದರ 30000 
31 | 2017VA909 [fi Ormkor ಬೀದರ 50000 
32 | 201741372 |SHANKAR ಬೀದರ 50000 
33 | 2017041377 [SIDRAMPPA ಡರ್‌ 50000 
34 J 2017VA1357 JSUMITHR ಬೀದರ 50000 
35 [ 300NAi355 [EVANNR | ಬೇಡರ 50009 
36 | 200MAicss [ಸವಿತ ಬೀದರ 50000 
37 | 2017VA1664 [BASAWARA) — ಬೀದರ 30000 
38 }. 200NAIS7s Nor ಬೀದರ 30000 _ 
39 | 201VA1743 [NAGAPPA ಬೀದರ 30000 
40} 2017041835 [SARASWATI NN | ಬದರ 30000 
41 | 20057 onan ರ 
42 | 201141287 IGANESH _ |_d 3000 


50000 


45 | 2017NA2005 [SHESHAPPA [ಬೀದರ 
44 |} 2017¥A2283 |BHARATH) ಬೀದರ 30000 
20170A2455 |SHIVSHARANAPPA S/O LALAPPA ಬೀದರ 50000 
2017VA2876 (RAMESH ಬೀದರ 30000 
2017VA2580 [|CHANDRASHA ಬೀದರ 30000 
2017YA2654 |MANIKAMMA W/O SHANKER | ಬೀದರ 30000 
2017VA160 |CHIDAMBAR NAKDK | ಬಳ್ಳಾರಿ | 30000 
20೪A] |ಜಲವಾದಿ ಕೊಟ್ರೇಶ ಬಳ್ತಾರಿ' T 30000 
೨017೪೧486 [ಜಲವಾದಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ 30000; 
2 2017vAT269 [ಚಲವಾದಿ ದ್ವಾರಕೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ 30000, 
207೩719 ಚಲವಾದಿ ಬಸವರಾಜ ಬಳ್ಳಾರಿ | 30000 
201744179 |HANUMANT. BHAJANTRI ಬಾಗಲಕೋಟೆ "| 30000 
೦1/೪/As7 [ಅಶೊಕ ದಶರಥ ಕಾಂಬಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟಿ | 30000” 
2017೪700 |ಲಕ್ಯನ್ವ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಾಜಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
ಇಂ1ಳAr |ಶೀಪುಂಡಲೀಕ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 
20174910 [PRIYA AKKAMMIA CHIMMAL ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
Toa (ಮಹಾದೇವ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಳಗಿಮಲವಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 1 30000 
2OLIVAL136 \HANAMAPPA HOLYAPPA MADAR ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 ' 
2017VA1265 ಗಂಗದೈ ಕೇಶಪ್ಪ 'ಕಿಳ್ಳಿಕೇತರ ಹಾಗೂ. | --ಬ್ರಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
ಸಂಗಡಿಗರು 
2017೪೩1292 [ಮಹಾಂತೇಷ ಸ ಚಜಂತ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ I Tso 
| o01IVA1370 |BASAPPA RAMAPPA MADAR ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 
| 2007VA1935 ಾ prod ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
NAGS |ಪ್ರಂಡಲೇಕ ಲಮಾಣಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
2017VA1670- |Hanamappa-taxmappa Bhajantri ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
" 2017A1682 [ಮಹಾದೇವ ಶ'ಮಾಂಗ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
2017೪1706 |ರೇನುಖಾ ಕ ಮೈತ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 
೩ ದುರ್ಗಪ್ಪ ದೌಗಗೆನ್ಪ ಮುಧೋಳ 
p 2017VA1708 [ore ಸಂಗಡಿಗರು ¥ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
201/177 |ಜ೦ಂದ್ರಕಾಂತ ಆಲೂಠ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
202A [ಶ್ರೀ ಕಲ್ಪನ ರಾಣಪ್ಪ ಮಾದರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
201/VA2038 |SHANFAVVA SOMAPPA LAMAN! ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
2017೪2141 (ಅಮರಪ್ಪ ಕ್ಯಗೆಪ್ಟ ಭಜಂತ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
2017೩2143 |ಹಬ್ಬಳಿಪ್ಪ ಪರಸಪ್ಪ ಮಾದರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ | 
2017VA2248 [ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಲುಕಾ ಅಶೋಕ ಕುರಿಗಾರ | ಬಾಗಲಕೋಟೆ 50000 
2017VA2540 ಮುನ್ನು ಸಗದಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ wee ts | 30000 
2017VA2662 i ಕುಮಾರ ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000. 
2017VA2665 {BASAVARA} KORAVAR ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
79 2017VA231 |ಅಶೋಕ್‌ ಎನ್‌ ಚಾಮರಾಜವಗರ 50000 
[30 | 2003355 ಮಹೇಶ್‌ ಎನ್‌ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | | [30000 
81 2017VA765 |SJAIGURU 30000 
Hs 2017VA872. |MAHESHA M ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000 
53 2012¥A945 .|ಮಹೇಶ:ಜಿ:ಬಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000 
84 2017೪೩954 [ಶಾಂತರಾಜು ಎಸ್‌ ಮತ್ತು ತಂಡ " ಚಾಮರಾಜನಗರ [30000 
“85 | 2017VA1172' |MN SURESH ಚಾಮರಾಜನಗರ 0000 | 
86 2017VA1222 . |GURUSIDOAIAH | ಚಾಮರಾಜನಗರ > 30000 
87 | 2017VA1319 [Nanjundoiah 1] ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000 
88 201742349 JRAAMMA ..} ಚನಷುರಾಜನಗರಠ 30000 
89 2017VA1382. woಗೇಶ _ 1 ಚನಮರಾಜನಗರ R0000 
99 | 2017೪೩154: |ರಾಜಪ್ಪಜಿ | ಚಾಮರಾಜನಗರ | - 000 
91 | 2017VA1609 [MANTELNGAIAH 'ಬಾಮರಾಜಬಿಗಲ್ಲಿ 0000 


[200s TorNdADHAR ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000 
2: 2017VA1995 [SOMANNA ಚಾಮರಾಜನಗರ 50000 
“9 2017VA2066 [MANJUNATHS ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000 
F 95 2017/2125. |ರುವಿಜಿ೦ದ್ರ ಪ್ರಸಾಬ್‌ ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000 
96 2017೪12359: |ಸಿದ್ರ. ರಾಜು ಚಾಮರಾಜನಗರ 50000 
97 2017೪A267 |ಶ೦ಕರ್‌ಗುರು ಜಿತ್ರಯರ್ಗ -.-.50000 
.. 98 2024271 | ರು ಬಾಲಿ _ ಜಿತದಮರ್ಗ 50000 
99. 2017VA358 pr ಬಾಯಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000: 
100 | 2014577 [ee ಚಿತ್ರದಮರ್ಗ 50000 
101 | “20174729. [SOTO ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
10 | 201752 [ಶಿವರಾಜದಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
103 2017835 13 ನಿವಾಸ ಎಜ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
104 | 20174931 [ಎ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
2017VA1062 |ತಿಪ್ಪೇಸ್ತಾಮಿ.ಐನ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
106 | 2017081124 |ನಯರಪಂತ ಕುಮಾರ ಚಿತ್ರಮರ್ಗ 50000 
107 | 2017441127 [dineshk ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
108 |. 2017VA1128 [rilamma ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
109 |. 20VAti6l [ಹೆಚ್‌ ಆರ್‌ ಮಂಜುನಾಥ ಬೆನ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
110 | 2017VA1480 5 ಆರ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
2017VA1517 [THEJASKUMAR ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
2017VA1779 ಮುಸು ಪಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 


ಬಿತ್ರದರ್ಗ 


| ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 


20UVA1913 


2017VAS11 
2012VA770 
2017VA926 


CHALAVADY BASAVARAJAPPA 
ಎಸ್‌ ಕ-ವೀರೇಶ್‌ ಕಾರ್‌ 


NAGARAJA.B.C. 


2017VA2530 |ಹಾ ಲೇಶಎಂ ೮ 
201/4178 [Yashavanth ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ | 50000 

126] 2017VAs07 ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್‌ಫೊಣ್ಸಾ, ರು ಧಾರವಾಡ 30000 
127 2017VAS535 Kym nilpa Nadivinamani ಭಾದೆಪಾಚ 30000 
128 | 20174847 [ee ದೇವಪ್ಪ. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ “ಧಾರವಾಡ 30000 
129 | 2017VA889 ಅ ATEWAN HULAMANT ಧಾರವಾಡ 30000 
130 | 201/VA896 ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹರಿಜನ ದಾರವಾಡ 

131 | 201A basavva _ ಧಾರವಾಡ 

| 132 | MAM. [shivappa Fmadar | ಧಾರವಾಡ |] 
133 | 2017¥A1016 [ಸಂಪತ್‌ ಕೆಂಚಕ್ಕನವರ ಥಾರವಾಡ 

[134 | 2am Jb ಶಖಪ್ನ ಅಮಾನಿ ಫಾರವಾಷ್‌ 
135 } 2017VA1399 ಗೆಲಗಾಂಬಿಕಾ ಪೂಜಾರ" ಧಾರವಾಡ 
136 2017VA1S23 [Gopal Unakat ಧಾರವಾಡ 

2 20M |S FTES SRT ಧಾರವಾಡ 
138 | 20141674 [ramesh metri urf madar | ಧಾರವಾಡ " 
133 | ‘20170417492 [YALLAPPA FAKIRAPPA MADAR | _ ಢಾರವಾಡ 50000 
140 | 2017VA1862 | ಮೈತ್ರಾ ಕರವೀರಪ ಭಜಂತ್ರಿ | ಧಾರವಾಡ 30000 

| 141 | 201NAIGI ಪರುಶರಾಮ ಶರಣ ಧಾರವಾಡ 30000 
142 | 201742039 HEMAPPA LAMAN) Wi ಧಾರವಾಡ 30000 
243 | 2017VAZ0Ha SOMIBAT LAMA? AN oO 1 ಬಂರವಾಡ ale 30000 Wh 


2017VA210S JGURUBA) 
135 | 2015VA2116 |SANJEEV KUNDGOL 
146 | 2017೪೧2285 [ಪ್ರಕಾಶ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ 
147 | 2017¥A2357 [GADIGEPPA MADEVAPPA MADAR 
a8 | 2017VA2179 |ANNAPPAKOTESH ULL 
149 | 2017VA2613 |BASAPPA YALLAPPA 
150 { 2017VA258 |PANDIT NAGAMURTI - 
751 {| 2017NASa2  |BREEMASHANKAR BHAJANTRI 
152 2017VA903 [gargavva 
153 | 201/NA1022 [PANCHAYYA YALLAPPA DASAR 
154 | 2017೪1029 [ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿಭೂತಿ 
155 | 201IVAIIS8 [VEERAPPA BASAPPA MADAR 
156 | 2017NA1342 |DANJANAYYA TIMMAYYA 
137 | 201741375 {Pundalikappa Basappa Harijan Urf 
1585 | 200A |ಸಾವತಿ ಮಾಂತೇಶ ಲಮಾಣಿ 
159 | 201¥A1959 [ಕುಮಾರ 
160 | 2017NA2043 |MARIYAPPA D VESHAGAR 
161 | 201/NA2106 |MANOIKUMAR BAANTRI 


163 | 201/VA186 


Shweta Tarikeri 


163 | 2017VA225  |BHARAMAGIR| SAMAJA SEVA SAMSTHE 
i | 2017VA538 |NAGENDRA H-LAMANI 

165 | 2017VA544 |BASAVARAJ LAXMAN'BANDIVADDAR | 
166 2017೧546 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ. ರಾ. ಪೇಷಗಾರ 


20N7VAS5S 


ಗಣೇಶ ನಾಗರಾಜ ಚಮ್ಹಾಣ 


2017VA1022 


ರಾಮಜ್ಮ-ರಾಜಪೈ. ಬಾದಿಗಿ 


|. 2017VA1384 


CHIKKAPRA DEVENDRAPPA CHALAVAOI 


170 | 2017VA1487 |HEMAPPA KASANEPPA LAMAN! 
171 | 2017VA124 {SHRISHAIL SHANKAR VESHEGAR 
—2017yA725 |RADAKRISHNA DHARMARA) BELLI 
2017VA811 [|APPARAYA WAGGAN 
2017968 [ಶೀ ಸಾಗಲಾಜ ತ೦ದೆ ಮಾರುತಿರಾವ 
2017VA1340 [VANISHREE WALIKAR ನ 


2017VA1488 ಲಕ್ಷಣ. ತಂದೆ.ಚಂದಪ್ಪ 
177 | 201/A1656 [ಸಿದ್ರಾಮ ತಂದ ಶಿಚಲಿಂಗಬ್ಬ 
178 | 20೩180 (ಶ್ರೇ ಸಾಯಬಣ್ಞಾ ತ೦ದೆ ಭೀಮಾಶಾ 
2017೪೩2528 (ಕಸ್ತುರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ವೇಶಪ್ಪ 
2017VA2472 |N M LAKSHMAIAH 
2017VA21 |Mariyappa 
2017VA83 [ರೇೇಖಕಮ್ಮ 
2017೪87 ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ 
2OLNALES IMANIUNAIH 
2017VA291 mounesh timmanna channadasar 
20174324 ಗಾಳೆಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಕ 
20124342 |ರತ್ಸಪ್ಧ ಕೇಶಿರಪ್ಪ ಶಿಳಿಕ್ಯಾತರ 
2017VA349 ಶಿವರಾಜ ಕೆ. ಶಿಳ್ಲಿಕ್ಯಾತರ 
2017VA493 | TIMMANNA MUDAKAPPA 
2017೪೩524 [ಚಂದ್ರಕುಮಾರ Te 
20170405 [MANIUNATH RAMAYYA KATMAI | 
197 | 201704597 [0 SHIVAMURTHY SHIVALINGAPPA | 
| 193 2017VAS14 FHANAMAPPA TIMMAPPA DASAR 
194 | 20174713 |MARIAPDA DURAGAPPA MADAR | K 
39೨ 201/VAi8 JBASAVARA SIDUAPVA MADAK j ಶಿಬ್ಮಳ BUUUU 


೫ | SY 


2017VA750 [INDRAWA ARJUNAPPA HADINIRN | ಹೊಬೈೆಳ 
20150 ಕೇಲವು ಪಾಪ, ಶಿ ಸ್ಯಾತರ ಮ್‌ ಕೊಷ್ಟಳ 50000 
2017VA828 |MARUTI CHANDAPPA RATHOD | ಕೊಪ್ಪಳ TL 30000 
2017VAB4G  JVEERUPAKSHAPPA ERAPPA ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
2017೪946 [ವಿರೇಶ ತ೦ದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
201 | 2017೪8965 ಯಮನಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
{202 | 201A UMESHAPPA RAMAPPA KADEMANI ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
“203° 2017VA1004 [OEVAPPA BASAPPA TENGUNT! ಕೊಪ್ಪಳ - 30000 
204 |. 2017VA1028 |MARISHWAMI BASAPPA ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
205. | 2017VA1032 [umESHA BHSAPPA SUDAGALADINNI_ " ಕೊಪ್ಪಳ 50000 
206. | 2017VA1047 |PO0IAS TAG) g ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
207 | 2017೪1097 (ಹೊಸ್ನಪ್ಪ.ತ೦ದೆ ಜಂಬಣ್ಣ ಭಾರತಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ - 30000 
208 | 2017VA1139 |Mariswamy ಕೊಪ್ಮೆಳೆ 30000 
209 | 2017೪A1148 [ಜಂಬಣ್ಣ ವಿಭೂತಿ ಕೊಪ್ನಳ 30000 
210 | 2017441270 |ಗಾಳಮ್ಸು ಕಡದಾಳ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
211 | 2017VA1351 {POOJAS DODDAMAN ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
212 | ‘2017VA1413 {DEVAPPA BHEEMAPPA BARISAN ಕೊಬ್ನಳ 30000 


213 | 2017VA1428 [ರಮೇಶ ¥ 
214 | 2017VA1469 |RAIAPPA S/O YAMANAMMAHIREMANI 


| 
ಕೊಪ್ನಳ { 30000 
215 | 2017VA14RR [LOKESH CHANDRAPPA LAMAN ಕೊಪ್ಪಳ | 30000 
216 | 2017VA1630 |BASAVARAJ SHEKHARAPPA MAHANT ಕೊಪ್ಪಳ | 30000 
217 | 2017VA1693 RNASHEKHAR V KOPPAL ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
-218. | 2017VA1826 [ಪ್ರಶೋದಿೀನಿ ಆಮದಿಹಾಳ- ಕೊಪ್ಪಳ... [ 30000 
ಬಸವರಾಜ ವಿಜೂಕಿ x. 30000 


2017VA2091- 
221 | 2017VA2157 
| 200NAEES (Ide MONG 


223 | 2017VA2279 


JAMBANNA HANMAAPPA KORAVAR 


2017VA2333 h A DURAGAPPA HANDEL ಕೊಪ್ಪಳ 
2017VA2436 JPALANNA SANNACHINAPPA LADUL ಕೊಪ್ಪಳ 50000 
2017VA1556 [NSHERARA ಮಂಡ್ಯ 30000 
201/VA427. NOGENDRA PRASANNA KS ಮೈಸೊರು | 36000 
2017VAA75 [KARIYAPPA ಮೈಸೂರು 30000 
229 | 2017VA69 /ಮಹೇಶ.ಜಿ ತೆ: ಮೈಸೂರು 30000 
230 } 2027VA1260 |e hd ಮೈಸೂರು 30000 
231 | 201/A275 [ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರು 30000 
232 | 2017VA10 ಲಕ್ಷಿ, ನಾರಾಯಣ ಮೈಸೂರು 30000 
233 \ 2017VA1409 [GANESH M 30000 
234 | 2017VA1585 [CSIDDAPPA 30000 


236 | 2017VA169G |SN BHEEMAIAH 
2017VA1853 [RANGASWAMY MK 


235 | 2017VA1622 [M PUI FASWAMY ನ್‌ - ಮೃಸೂರು- 30000 


2017A2127 VELAYUOHIAN M _ ಹೈಸೂರ್ರು 30000 
2017¥4778 ಕಾ { ರಾಯಚೂರು 30000 
2017VA115 N ರಾಮನಗರ 30000 
2017VA360 ರಾಮನಗರ 30000 
2017VAS13 JNorosimhamorthyc | "ರಾಮನಗರ 50000 
2017೪4661 [ಪ್ರರುಪೊೋತಮ್‌ ಪಎಂ [ರಾಮನಗರ 30000 
2017VANAIS [Bylavenkataioh | ರಾಮನಗರ 30000 |- 
2017VA2245 [SANJAY } ರಾಮನಗರ 30000 
2017VA2085 ಣ್ಯ KR 1 ಅಾಮನಗರ 30000 
201702535 MERE _k 20000 


248 } 201741775 [S066 | ಶಿಷಜೊಗ್ಗ | [50000 


249 201749 [ವೆಂಕಟೇಶ ಹೆಚ್‌ ತುಮಕೂರು. 50000 2 
[250 | 20174578 |ಬೇಬಿಬಾಯಿ y ತುಮಕೂರು 50000 

253 } 2017೪934 [ಇಂದ್ರಮ್ಮ [_ ತುಮಕೂರು 30000. 

252 2017೪A943 |ಗ೦ಗಾಧರಪ್ಪ ತುಮಕೂರು 30000 § 

253 201/೪A949 [ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್‌ ಜಿ ತುಮಕೂರು 30000 

254 | 20174A1549 [Venkataramanaiah ತುಮಕೂರು 30000 

255 | 2017VA1652 |HC NARASIMHAMURTHY AND ತುಮಕೂರು 5 50000 
| 256 | 200VA1978 [SOND ಆರ್‌ ತುಮಕೊರು | 30000 

257 | 201NAM [ಶಿಪ್ಟೇಸ್ಯಾಮಿ ಈ ತುಮಕೂರು 30000 

258 2017VA89 [Rohit kumar ಉಡುಪಿ 30000 

259 | 2017vA261  [k bhavanishankar ಉಡುಪಿ 30000 

260 } 2017¥VA230 |PARASHURAM SAYABANNA BHAJANTRI ಬಿಜಾಪುರ | 30000 

261 | 2017¥A346 JRAVUTAPP-CHANNAPPA KATTIMANT ಬಿಜಾಪುರ 30000 

262 2017VA456 ಭೀಮರಾಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಬಿಜಾಪುರ 30000 

263 | 201/VA1344 [LAXMANNA B KATTIMANE ಬಿಜಾಪುರ 30000 


.264 | 201VA2230 [AMARESH HULAGAPPA BHAJANTRT 
265 | 2017VA229 |YALLAPPA CHANDAPPA 
266 | 2017VA102 [ಹೊನ್ನಪ್ಪ 

| 2017VA106 [ಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ 
268 | 201/NA1168 [SHEKAR 
2017VA1531 |e 
20DVAISM [Oa 
2017VA1545. |ಈರಪ್ಸ ಅಶ್ವ 
2017VA2265 |ಶಿಮ್ಮೆಣ್ಣ ಭೀಮರಾಯ 


ದ ಎಂಭತ್ತು ಸಾವಿರ? ಶತ) 


ರೂ. ತೊಂಭತೇಘ'ವ 


Mata NS ಕ 
(ಪಿ.ಎಸ್‌.ಮಾಲತಿ) aus 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ | 

ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲ್ಯಾಖೆ 

p (ಸಂಸ್ಕೃತಿ) 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಸಂವಾ7 8 ಸದ 20 240120185 ಅಮುಬ೦ಂಧ-8 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜನೆ (80ರ) ಚ:ತ್ರಕಲಾ ಪ್ರ; ತದರ್ಶನಪಕೆ ಧಪಸೆಹಣಾಯ 2017-18 


ಸ . ಹಂಚಿಕೆ: 
ಕ್ರಸಂ] ಅರ್ಜಿ ಸೆ೦ [ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವೆ 
ಮಯೋೊಪ್ಸ 
1 2017AR189 [Romesh terdal ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 75000 
2 2017AR199 |M Mahadevaswamy ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
3 2017AR291 . [YELLAPPA S KAMBLE ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000. 
4 2017AR935 [Nagappa Madar ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
5 2017ARG93  [APPASAHEB GANIGER . ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 75000 
-6 2027AR410  [|VIDYADHAR N PHAKIRE ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
7 20178129 |ದಿಲೀಪಕುಮಾರ್‌ ಕಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
8 2017477 (ಅಪಾಸಾಹೇಬ ನಾಗನೂರ ಬೆಳಗಾವಿ 75000. 
9 2017486 ರಾಜೇಂದ್ರ ದೇವಯಷಿ ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
1.10 2017AR607 - [SHIVARAJ HULLENNAVAR T ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
11 2017AR636  -|[Baburav Nadoni ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
12 2017AR688  |APPASAB RUSH) KAMBLE ಬೆಳಗಾವಿ - | 75000 
20174752 |ಗಜಾನಸ ಕಾಂಬಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
20178797 |ಸಂ೦ಗಮ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಬೆಳಗಾವಿ IK 75000 
2017AR888:  JSAVITAR TEKARI ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
- 2017AR142 [Praveen S/o ashok gutte ಬೀಡರ [= 75000 
ZOTTARIGS — SANTOSHKUMAR _ ಬೀದರ 1} 75000 - 
. 2017AR270 ಅರುಣ್‌ ಖರಾಟೆ - ಬೀದರ 25000 
2017AR280  [chandrakanth. s/o Laxman Darga ಬೀದರ ಸ iA 75000 
[201748285 [prabhu s vasudev ಬೇದರ g 75000 
2017AA326 ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಬೀದರ 75000 
5] 2017AR358 ಅಮರ್‌ ಮಾಣಿ ಐರ್ಜ್‌ಮೋವ್‌ ಬೀದರ | “75000 
23 2017389 |ರತ್ಸೈದೀಪ್‌ ಬೀದರ 50000 
24 |} 2017AR590 losis ಕುಮಾರ್‌ ಬೀದರ 75000 
25 Fors OMKAR ಬೀದರ 75000 
26 | 20174820 [ದಿನೇಶ್‌ ಬೀದರ 75000 
27 2017AR775__ [SANTOSHKOMAR ಬೀದರ 75000 
28 2017AR793  |tarasing p rathod ಬೀದರ 75000 
29 20t7AR862? [NJGAMBAR ಬೀಚರ 75000 
30 20178896 ರಾಜು ಏಜ್‌ ಥರ್‌ ತರಿ ಬೀದರ : 75000 
31 20174867 ಉದಯ ಖುಮ೨ರ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ 75000 
32 2017AR473 [GaneshaH ಬಳ್ಳಾರಿ 50000 
{3 | 2017AR893 Chandrashekhar ¥ Chatawadi __ ___ 75000 
34 2017AR663  [CHAMARAIY B y § 50000 
[35 | 201748742 [OUNDA MAHADEVASWAMN € ಚಾಮರಾಜನಗರ |. 500 
36 201748225... [Pradeep Kumar OM - ದಾವಣಗೆರೆ 75000 
TS 2017AR417  (SURESHDH | ದಾವಣಗೆರೆ: 75000 
38 | 2017AR100 [kiran sherthane | ಧಾರವಾಡ 75000 
39 “| 2017AR16? [ದೆಯಾನಂಬ್‌ ಕೆ.ಾಮಕರ್‌ [ ಧಾರವಾಡ 75000 
40°} 200748175 [DanielD | ಧಾರವಾಡ 75000 
41 201748293 ಅಶನ ಹಡಗಲಿ j ಧಾರವಾಡ 


ಧಾರಪಾಡ 


ಸಿ2 2017AR307 |Mabantesh Bahuroopi 
43 2017AR411 [Ganesh S. Sabofi ಧಾರಪಾಡ 
44 2017AR45 ರಮೇಶಗಾರವಾಡ ಗದಗೆ 
45 2017AR175 [ಕ್ರಪಾ ಕೆಎಮ್‌ ಗದಗ 
46 2017AR183 |ಗಡೇಶಸಂಗಪ್ಪ ಚವಡಿ ಗದಗ 
47 500೩210 ಮಂಜುನಾಥ. ಹೇಮಪ್ಹ ಗೆದಗೆ 
48 2017Aಗ259 |ಶರಣಪ್ತ ಬಾಲಪ್ಪ ಗದಗ 
49 2೦17೩268 [ಸುತಾ ಎಮ್‌. ಹಿರೇಮನಿ ಗದಗ 
50 5ಂ7Aಣ395 (ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ 
51 20178482 ವಿಶಾಲ ದಯಾನಂದ ಹಂಜಗಿ ಗದಗ 
52 | 20178567 |ತುಳಸಿಬಿಚೆವ್ಹಾಣ. ಗವಗ 
53 2017ARS70 ನ ಎಮ್‌ ಚೆವ್ಮಾಣ ಗದಗೆ 
ಡಾ. ಭೀಮಪ್ಪ ಲಜ್ಜ್‌ಪ್ಪ ಅಮಾ 
54 2017AR571 (ಮ್ಮಾ! ಗದಗೆ 
5ರ 5017AಗI6ರ [ಶಿವರಾಜ ಮಂಜುನಾಥ'ದೊಡ,ಮವಿ ಗದಗ 
55 2017AR668 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಸ್‌ ಹಾಸನ 
57 2017AR70 ‘. \SHANKAR B.CHAVAN ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
58 2017AR216 - |Mahesh Kumar D Talwar ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR30 [ಸಂತೋಷ್‌ ರಾಥೋಡ್‌ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR315 : [ಬಸವರಾಜ ಜಾಸೆ § ಗುಲ್ಕರ್ಗ 
20178374 (ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಎಸ್‌.ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR386  JNarsinhalu ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017Aಗ404 . [ಸಂಜಯ್‌ ಕುಮಾಲ್‌ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
_ 2017AR498-.. ಅವಿನಾಶ್‌ ಸದಾಸಂದ್‌ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
201748505  [KASHINATH ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2೦17೩8510 [ಸುಭಾಸ್‌ ವಗ್ಗನಕರ್‌ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR517 [ಡಾ]! ಪರಶುರಾಮ ಪಿ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR522  [JAGADISH ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR524. "|[ಅವಿಸಾಶ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR530  |KESHARAIT ಗುಲೃರ್ಗ 
2017AR558. |ಬಾಬುರಾಪ ಐಜಚ್‌ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR565  |CHANDRAKANT ASINGE ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR605 [KRISHNA PRAKASH ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR610 |RAJAKUMAR ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
2017AR623 |JAGANNATH B-BELLAD ಗುಲ್ಕರ್ಗ 
| _-2017AR808 ಯೀನಾಗ್ನಿ ಗುಲ್ಕರ್ಗ 
77 2017A೫33s (ಗಂಗಾಭರ, ಈ, ಬ೦ಂದನವರ. ಕೊಷ್ಟಳ: 
78 20174382 ಚಿದಾನಂದ ಕಡೆಮವಿ ಹಪ್ಪಳ 
| 79 | _ 2017AR8S3 {SHIVANNA NAGAPPA BELAGAL ಕೊಪ್ಪಳ 
80 2017AR68  Mallikarjun M Atur ರಾಯಚೂರು 75000 
81 2017834 ಭೀಮಾರಾವ್‌ ಗ ರಾಯಚೂರು 75000 
82 2017ARSS3 ans Oa T -- ಶ್ರಿಪಮೊಗ್ಗ on 
83 2017AR251 [ಪ್ರಭು ಹರಸುರ ತುಮಕೂರು 75000 
84 2017AR794 [|KEMPARAUKG ತುಮಕೂರು “50000 
(= 2017AR2535 [ಸಂಪತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪೀ | ಉಡುಪಿ 50000 
86 _2017AR17 ಶ್ರೀಕಾಂತ ರವಿ ರಜಪೂತ | ಬಿಜಾಪುರ 725000 
87 20178882 ವಿಜಯ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಬಿಜಾಪುರ 75000 
88 20178೧83 [ಕುಶ ಪಾಲೀಕಾರ 1 ಬಿಜಾಪುರ 75000. 


2017ARI78  JRAVINAIK ಬಿಜಾಪುರ 75000 
2017A8257  |ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಮಣ್ಣ ಬಜಂತಿ ಬಿಜಾಪುರ 75000 
201783033 |ರೇಖಾ ಲಾಯಪ್ಪ ಚೆಂಚ್‌ಲಕರ ಬಿಜಾಪುರ 75000 
2017/8383  [ರಾಜೀಶರಿ ವಿಶ್ತರಾಜ ಅಳತುಂಪೆ ಬೆಜಾಪುರ 75000 
201718858 [ದಾಘುಪೀಂದ್ರಪನಾಯಿಸ್‌ ಬಿಜಾಪುರ 75000 
2017AR95SO | Madareppa R Vagyanavar ಬಿಜಾಪುರ | 75000 
2017AR65S  |PANCHAMUHKF ಯಾದಗಿರಿ 75000 
2017AR19S  [Basova raja S Kalegar ಯಾದಗಿರಿ 75000. 
20178541 [ಜ೦ದ್ರಪ್ಪ 4 ಯಾದಗಿರಿ 50000 
E 6875000 
(ರೂ. ಅರವತ್ತೆಂಟು ಅಕ್ಷದ ಎಷ್ಟೆತ್ತೌಡೆ ಸಾವೆರಗಘ ಮಾತ್ರ) 
Sax ate 
(ಪಿ.ಎಸ್‌ಮಾಲತಿ) lg 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಕಸ್ನಡೆ;ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ 
|W ಸಂಸ್ಕೃತಿ) 


ಡಾನಾ EAREGTISENIET TN ಪನ್‌ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (7585) ಧವಸೆಹಾಯೆ 2017-18 


f 
| ಕ್ರಸಂ ಅರ್ಜಿಸಂ ಸೆಂಸ್ಲೆಯ'ಹೆಸೆರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಣಿಸಿ ಸ್ಟ 6 
FY [ 20176876 ಲಲಿತಾ ಕಲಾಕ್ಸೇತ್ರ Res 200000 
2 -| 20376897 ಸುರೇಖಾ ನೃತ್ಯ ಅಕ್ಕ್ಯಾಚಮಿ” ಹಾಗು 150000 
3 20176R101 ಗೀತಾ ನೃತ್ಯೆ ಶಾಲಾ ನ 150000 
A 201768184 (ಪ್ರೇಮಾ ಗಾನ ಕಲಾ-ಸಂಸ್ಸೆ (ಈ) ಭಲಿಗಳರವ 150000 
5 [2017681334 [ದರ್ಪಣ ಕಲಾವಿದರು; ಬ ೫ ಸ 300000 
6 [2017681358 IPARAMPARA CULTURAL FOUNDATION ಸಸರ 200000 
7 2017681431 |ಸಿಲಧೂ ಬೈರವಿ ಕಲಾ ತ೦ಡ (ರ) SN ಸಾಲು 150000 
2017681532 |ವಕಲವ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ (ರ) ಕಾ 300000 
20176R1990 Sri Ramanyaneya Samskruthika hagu Yuvakalavrunda ಗಳೂರು 200000 
[2017Gi2017 Sn KANAKACHALA KALAMANADALI (R) ಸಳದ 100000 
ಮಾ] ರ್‌ ವಾ್‌ — 
20i76ka5 ರಾಜೀವ್‌ ಗಾಂಧಿ ಯುವಕರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ(ರಿ) Jar 100000 
201768736 [Sessa ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ಯುವ ಚಿಳಗಾವಿ 200000 
201768809 |ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ಲೀಕಿ ಮಹಿಳಾ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾಸಂಘ "ಬೆಳೆಗಾವಿ 200000 
“| 2oncpison pig ಶಾಧವಡಲಿಂಗತೆಲಾ ಪಣಷಡ ಬೆಳಗಾವಿ | ' 150000 
| cnn ಗತಾ ರೆಂಗ ಭೂಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಸಕಲಾ ಸಂಸ್ಥ | ಬಳಗಾವಿ 200000 
20176R723. ne ಕಲಾವಿದೆರೆ ಸಂಘರಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ 400000 
2017681315 (ದೆಲಗೆ ಬಸವೇಶ್ಛರ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ 100000. 
18 | 201762005 [Kavya Vohini Gayona Sainsthe ಬಳ್ಳಾರಿ 100000 
| S| mores ನ ಮ ನ ಇನಲಿಸ್ಯಂತಿಕ 'ಬಾಗೆಲಕೋಕತ _ 100000 
10. 2076R2108 (Eo Fe NOE ಬಾಗಲಕೋಟಿ 200೧0 
| 5 i , SPOORTED YUVA SAAMIKA MATTU SAAMSRRUTHIR [si Ee ಸ | 
TRUSTR | 
22 | 201768258 13 ಬಯಲು ಅಂಜಸೇಯಸ್ವಾಮಿ ವೀರಗಾಸೆ ಕಲಾತಂಡ | ಚಿತೆದುರ್ಗ 200900 


JF TTT] 


i 


53 7 20 [ಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ!ರಿ) "ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 100000 
34 | 20176R1035 [sri kumareshwarakrupanatakasangaIR} ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 260000 ಗ 
25 | 20176R164 |ಸುರ್‌ ತಾಲ್‌ ಸಂಗೀತ ಶಲಾ ಸಂಘ ದಾವಣಗೆರೆ 250000: 
26 | 20768790 |ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ.ಸೆಂಸ್ಕೆ (ರಿ) ಗದಗೆ 150000 
27 201768344" [ಶೀ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ 100000 
ಶ್ರೀಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಘ 
ತ ? ಈ ರೆವಾಡ 20000 
2 | 2027682099 (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಲಗಡ। ಥಾ ey 
29 | 201762225 [ಜಿತ್ರಾರ ಕಲಾ ಬಳಗ ಮ ಧಾರವಾಡ 300000 
SSRI CHAMUNDESHWARI VALMIRI NAYAKA JANAGANDA 
30° | 2017GR847 | ANAPADA KALA SANGHA p . ಹಾಸನ 150000 
[2076825 (ಪರಂಪರ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ಎಸ್‌.ಟಿ [ON ಹಾವೇರಿ 150000 
ಶ್ರೀವೀರ'ಗೊಂಡ ಕಾಲನಿ ಹಾಗೋ ಕಲಾವಿದರ್‌ a 
3. | 200680 |ವಿವ್ರದ್ಧ ಸ್‌ಲಘಾ 6ರ) 2 ಗುಲೃರ್ಗ 150000. 
33; 201768345 |ಶ್ರೀ ಜಗಡಲಬಾ ಸಂಗೀತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ (ರಿ) ಗುಲ್ಬರ್ಗ. 100000 | 
34} 2017681130 [devinatyakalaacadeny ಕೋಲಾರ. 100000 
35. 201768891 (ಸ್ಪರಸೌರಭ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಪ್ಪಳ 150000 
ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ್ದ 
36 | 2017GR1059 ಲಾ ಸಂಘ (ರಿಮಾದನ್‌ರಿ ಕೊಪ್ಪಳ: 100000. | 
F y i 
37, | 201761873 |ರಂಗೆ ಕನಸು 100000 


58 201768788 [ಶ್ರೀ ಮಾಗಲಕ್ಷಿ ರಂಗ ಕೀರ್ತನ ಕಲಾ ಸಂಘ. 


39 | 201768824 


ಪನಸಿರಿ ಟ್ರಿಸು (ರಿ) 


150000 
100000 


200000 


40 | 20176388 ಏಕಲವ್ಯ ಗಿರಿಜನ ಜಾನಪದ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ:ಸಂಘ ರಿ ತುಮಕೊರು 

5 a 20176Ri230 [ಮದಕರಿ ಗಡಿನಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ KE ತುಮಕೂರು | 100000 
42 | 201761332 [ಶ್ರೀ ಪಂಚವಟಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘ ತುಮಕೂಲಿ | | 200000 
43 | 2017681460 |3ೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ io ತುಮಕೂರು 200000 

wi WEES ಗಜ್ಜಿ ನಾದ ಸನಲಿಸ್ಕುತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ತುಮಕೂರು 100000 
45 | 207GRari ಶೀ ಕಂಪ ದಪ ಷಾನಪದನಾಂಸ್ನೆತತ ವಾಸರ | ಜಂಗು TF 10000೧ 
46 20176161 ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮರಾಠಿ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾ ಸಂಘ ಉಡುಪಿ. 200000. § 
47 | 20176R1258 ರ ಜನಾಂಗದ ಉಡುಪಿ. 100000 
48 | 2017682119 [ಸಮ್ಬಿಲನ (ರಿ) ಯಳಜಿತ ಎ ಉಡುಪಿ 100000 
49 | 2017681039 ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಲಾ'ಸ೦ಘುಃ ಬಿಜಾಪುರ 300000 

ಒಟ್ಟು[  |8100000 


(ರೊ. ಎಲಬತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ) 


ಗ Ng 


ಪಿ.ಎಸ್‌.ಮಾಲತಿ) 


pb [ಸೆಂಸ್ಕೃತಿ] 


SRN 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀಸ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕಸ್ತಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ತಾ 


ಇಲಾಖೆ 


EB 


ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ್‌ಸಂಜ್ಯಕಸಂಪಾ್‌ 


ಗಿರಿಜಸ' ಉಪಯೋಜನೆ (7SPy ವರ್ಗದ ವಾ 


'ಸಧ:2018 ದ:24-07- 57ರ ಅಸುಚರದೆ 


ದ್ಯಪರಿಕರ ಮತು ವೇಷಭೂಷಣ ಖರೀದಿಗೆ 


ಹಂಚಿಕೆ 
ಕ್ರ ಸಂ ಅರ್ಜಿ ಸಂ |ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲೆ: ಮಾಡಿರುವ 
ಮೊತ 
R ಬೆಂಗಳೂರು 
1 2017VA1125 ಮೆಶ್‌ [ ಗಾಮಾರಿತರ 
2 2017೪617. [ಮಂಜುಳಾ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ | ಬೆಳಗಾವಿ 50000 
3_ | 201/483 (ಯಲ ಯೇಲ ಗಾಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ [50000 
4 2017VA837 (ಯಲಪ್ಪ ಸತೆಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ T ಬೆಳಗಾವಿ . 50000 
5 2017VA873 |ಬಾಳವ್ವ ಶಂಕರ ಕುರೇರ ಬೆಳಗಾವಿ 50000 
6 2017VA1267 [ಮಲು ಹಪಳಪ್ಪ ತಳವಾರ | ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
7 2017VA1497 [Honnappa Ramu Naik ಬೆಳಗಾವಿ 50000 
8 2017೪A1635 ಶೋಬಾ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಸಪ್ರಬೆಸವರ | ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
9 2017೪A1746 ಮಾರುತಿ ಸತೆಪ)್ಪ ನಾಯ್ಕರ ಬೆಳಗಾವಿ 50000 
10 2017VA369 {SHANTAMMA | ಬೀದರ 30000 
11 | 200A [RAMALING | ಬೀದರ 50000 
fe 12-}2017VA1236 |SHIVAKUMAR S/O RAMALING ಬೀಡರ 50000 
13 | 2017VA1243 [PRAKASH S/O MALLAPPA ಬೀದರ i 50000 
19 | 201VAI8a |e ಬೀದರ 30000 
15} 2017VA2658 (SARASWATI ಬೀದರ 30000 
16 2012VA1668 |) ಕಸೂರಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ 30000 
17 |. 201VA2616 [ಜಿಹುಲಗಪ್ಪ ಬಳಾರಿ 30000 
38 | 201/VA365 [ಸಕಾಲ _ ; ಬಾಗಲಕೋಟ 30000 
19 | 200120 [ಮುಮನವ್ನ ದ್ಯಾಪಪ್ಪ ಮುಷ್ಲಿಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
ಸಂಗಡಿಗರು 
20_ | 2012VA1112 [MAHADEVAPPA B ಜಾಮರಾಜನಗರ 30000 
21 | 2017೪A598 |ಎಂ.ಹೆಚ್‌.ತಿಪ್ಟೇಸ್ಟಾಮಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
22 | 2017VA849 |ಲಾಘ್ರವೇಲದ್ರ ಬೆನ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿತದುರ್ಗ |" 50000 
23 2017VA89) |eಕ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
24_ | 2017¥A927 |ಎಂ.ಡಿ.ತಲುಮಪ್ಪ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | "30000 
25 | 201741322 [Ato ಚಿತ್ರದಮರ್ಗ 50000. 
26 | 20174A1325 |ಶವಕಮಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
27_| 2017VA84 ಮನೋಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಚಿತ್ರಮರ್ಗ 50000 
28 | 2017VA254G ಪಾಲಮ್ದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
29 | 2017VA1619 [RaveeNonA ್ಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 30000 
30 | 2017೪1569 |ಗೌಡವ್ನ ವಂಕಷ್ನ ಬೊಮ್ಮಷ್ನನನರ ಗದಗ 50000 
31 2017VA1166 {BASAVANNEPPA VENKATESHAPPA BALLARL NM ಹಾಷೆದಿ xk. 2.30000 
| 32 | 2NANTT JBASAVARATERTACI - ಹಾವೇರಿ 50000 
| 33 2017VA4S8  [HANUMANTAS NAREGAL | ಕೊಪ್ನಳ 30000 
34 2017VA499 ಯಂಕಪ್ಪ ತಂದೆ ದ್ಯಾಮಪ್ತ ಪೂಜಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
| 35 201/799 |ಪ೦ಕಪ್ತ, ಬನಪ್ಪ ತೋಟದ "ಕೊಪ್ನೆಳ 30000 
| 36 |. 2010879 ಪ್ರೌತಿಹಜ್‌ ಕೊಮಳಿ 30600 
37 2017VA1141 JHANAMAGOUDA LAXMANAGOUDA GOUDR ಕೊಪ್ಪಳ್‌ 30000 
36] 205A [RRA GANGANAL ಕೊಪಳ 50000 
[3s | 2diNAias r ಕೊಪ್ಪಳ 30600 


| 30 | 20s ORT [ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
3 | 2017VA1808 |BASAVARAJ HANAMAPPA TALAVAR ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
42 201782035 [ಕನಕಪ್ಪ ಹೆಚ್‌ ಪೂಜಾರ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
43 | 2012VA2241 JDURAGANAGOUDA GOUDRU ಕೊಷ್ನಳ 30000 
44 20172575 ಭೀಮಪ್ಪ ಯಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
35 2017VA2627 |VENKANNA HANAMAPPA KAMANUR ; ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
46 | 2017VA1589 [VARADANAYAKA ಮೈಸೂರು 30000 
47 | 2017VA1688 [CHOWDANAYAKA [ ಮೈಸೂರು - 30000. 
18 | 201A10 ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ತಾಮಿ ಬಿ [ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 30000 
49 2017VA204 {P MAHENDRA ತುಮಕೂರು 50000 
50 | 2017569 [ಶಿವಶಂಕರ | ಹಮಕೂರು 50000 
51 | 201NA57 [ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ತುಮಕೂರು [1 50000 
52 | 2017VA2218 [GURURAY ತುಮಕೂರು 50000 
[| 2017VA1262 


NA ou 

(ಖಿ:ಏಸ್‌. ಮಾಲತಿ)... 

ಸಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯಬೆ 

ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ 
p (ಸಂಸ್ಕೃತಿ) 


ರಾವುತಪ್ಪಾ ಈಶjರಪ್ಪಾ ಸಾಟೇಕಾರ ಬಿಜಾಪುರ 50000 
- } ಒಟ್ಟಿ 2010000 
(ರೂ. ಇಪ್ಪತ್ತೌ ಅಫದೆ ಹೆತ್ತು ಸಾವಿರಗಘಿ ಮಾತ್ರ) 4 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಸಂವಾ 53 ಸದಧ 20 RTS ಅನುಬರಂಢ 3 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (1p) 3 ಪ್ರಕೇಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ 2017-18 


' | ಹಂಚಿಕೆ 
ಪುಸಂ| ಅರ್ಜಿ ಸಂ [ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು § ಜಿಲ್ಲೆ | ಹಾಡಿರುವ 
SE NE KR ke » - Ry ks ೫ NS 3 ಮೊತ್ತ 
1 2017AR1S9 ವರದನಾಯಕ ಟಿಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000 
2 2017AR339 [Eiikaram s/0 zereppa jamadar. ಬೀದರ 75000 
3 2017468 |ಭನಲಾಜಿ ಮರಗೊ೦ಡಾ ಬೀದರ 75000 
4 2017ARS [Mahesh Basappa Walikar ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
5. 2017A8122 |ದಿನೇಶ್‌ ಬಿ p ನ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
6 2017AR150 |ದೀಪಕ್‌ ಬಿ. - ಭಾರವಾಡ 75000 
7 201788223 [ವಿಲಿಗಪ್ಪ ಆರ್‌ ನಾಯ್ಕರ ಧಾರವಾಡ 75000 
8 2017627 [ಮಾರುತಿ ಬಿ ಧಾರವಾಡ 75000 
9, 2017AR840 [Narayan H. Byahatti ಧಾರವಾಡ "75000 
10 & 201AR3I9 [ಸವಿತಾ ಪಿ ಪಾಲೇಲ | ಬಿಜಾಪುರ 75000 
11 2017AR349 |ಶಾ೦ತಾಬಾಯಿ J ಮೈಸೂರು | 50000 
1 200ARMS [Devendrapps [ “ರಾಯಚೂರು 75000 
13 “20174872... ಬಿಲರಾಮ...... ತುಮಕೂರು, IK 50000 
14 2017ARS92 Jlokesh MR ತುಮಕೂರು 50000 


900000 


(ರೂ7ಒಂಭತ್ತು ಲಕಗಳು ಮಾತ್ರ], 
ರ್‌ NUR chou 
(ಪಿ.ಎಸ್‌:ಮಾಲತಿ) ule 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ 
py (ಸಂಸ್ಕೃತಿ) 


MU ST TEE: 


ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 


ವಿಷಯ: 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ಗದ ವಿವಿಧ ಸಂಘ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಪಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ. ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ 
ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 
'ಓದಲಾಗಿದೆ: 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಕಸಂವಾ' 340 ಕಸಧ "2015, 
ದಿನಾಂಕ:18-09-2015. MS 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಕಸಂವಾ 253 ಕಸಧ 2017, 
ದಿನಾಂಕ:03-07-2017. 
- ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇಫೆರು ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿಕಿಸಿಗ301123/2018 
ದಿ4-09-2018 ರಲ್ಲಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ 
ಆಹ್ಹಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಟಣೆ. 
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ"``ಮತ್ತು”``ಸಂಸ್ಥೃತಿ” ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೊರು ಇವರ ಏಕೆ ಕಡತ ಸಂಖ್ಯಡಿಕೆಸಿ83011/ 
55/2019. ಮ 
5. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಆಇ 296. ವೆಚ್ಚ-7/ 
2019, ದಿವಾಂಕ:11-03-2019. , 
6. ಸರ್ಕಾಠದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸಂವಾ 238 ಕಸಧ 2019, 
ದಿಪಾಂಕ:15-03-2019. 


ಟು 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: R ಹ ನ 

ಮೇಲೆ' ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (1) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸ 

ಮಂಜೂರಾ8&ಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಮತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಘ 
4 ಹ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಲಾಹಧನ ನೀಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ 

ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (೧). ಕಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ 


ಿ ಸಮಿತಿಯು 
ಪರಿಶೀಲೊ, 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 


2Y... 


[ [2 
p> ಕ್ಲಿ ಗ 


-2- 


ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಏಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೊರು ಇವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ಗದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಅನುಬಂಧ-1). ಚಿತ್ರಕಲೆ/ಶಿಲ್ಲಕಲಾ "ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 
(ಆನುಬಂಧೆ-- -2), 'ವಾದ್ಯಪರಿಕರ/" "ಹೇಷಭೂಷ ಣಕ್ಕೆ `` (ಅಮುಬಂಧವ3) ಹಾಗೂ. ದಿನಾಂಕ: 
15-02-2019 ರಂಡು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿ 
ಅನಾಮುಕೂಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು. ದಾಖಲೆಗಳು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಅನುಬಂಧ--4) ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 


2018- 19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ: ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 
ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ” "ಘರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ನಿರ್ಣಯ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00-102- ಭ್ಯ 
ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ "ಅಭಿವೃ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ" ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಧಿಮಿ ಆರ್ಥಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನು pi ಗ, 
ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖೆ (5) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಮತಿ . _ 
ನೀಡಿದೆ. ದ SE 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮಶಿಯನ್ವಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (6) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ 
ಸರ್ಕಾರದ' ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 


f 
" ಢಸಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ. 
ಚಿ ನಕ್ಕೆ ಹ ಗೂ ವೇಷಭೂಷಣ/ವಾದ್ಯಪರಿಕರ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 
, "ಜಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ" ರೂ:11,96.48,300/- (ರೂಪಾಯಿ 
ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟ Fa. ಲಕ್ಷದ ಸಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಮಾತ್ರು ಗಳನ್ನು 
"ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ” ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಲು 
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿ 


0) 


pe 
fo 


ನ್ಲೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ `' 


F 


೩ ಜ್ರ 

ನಸಹಾಯ್ಯ,- ತ ಚಿತ್ರಕಲೆ /ಕಿಅಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ. 

i ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು 

.ಮಂಜೂರು .. ಮಾಡಲು. ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಯ್ಕೆ 
ವ 


ವರ್ಗದಡಿ. pS ಆಯಿ: ಮಾಡಿದ "ಅರ್ಹ ಸಂಘ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಚಿತ್ರಕಲೆ /ಪಿಲ್ಪಕೆಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಹಾಗೂ 'ವಾದ್ಯಪ ಪರಿಕರ/ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ 
3. 


pe 


EN 


ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧ-1, ಅನುಬಂಥಧ-2 ಮತ್ತು 
ಅಸುಬಂಧ- 3ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರಡೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಾಧಿಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ``ಈ ` ಉಡ್ಡೇಶಕ್ಕಾಗಿ ' `'ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲರಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮುತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಖಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಏಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
1. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು. ಕ್ರಮವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. H 


2. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹೊರನಾಡಿನ 
ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ, ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ 
ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 


3. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ. ಹಣ, ಮಂಜೂರು. ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್‌ Oo 


ಮ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು 


4. ಮಂಜೂರು . ಮಾಡಿದ ಹಣ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳ ಫಕೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಹಣಿಬಳಕೆ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 


ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಧನೆಸಹಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ರೂ.2.00 ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 
ಥಪಸಹಾಯಕ್ಕೆ :- ಶಿಫಾರಸ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಏಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ 
ಅಸುಡಾನವನ್ನು "ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ *ಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುಪಟಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
Wy ನತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರೆ ಮುಖಾಂತರ ಅನುದಾನ 


ಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ಸೂಜಿಸಿರುವಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗ: 
ಆತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉಪ್ಣೇಶವಿರುವುದರಿಂದ ಧನಸಹಾಯಕ್ಸೋ 
oN ಕರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಕ 
340 ಕಸಧ 2015. ದಿನಾಂಕ:18-09-2015 ರ ಕಂಡಿಕೆ (2)ರ ಕ್ರ 
್ಟ “ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಢನಸಹಾಯ' ಎಂಬ ನಡ 
(ಅಸುಬಂಧ- 1 ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಷ್ಟತ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: :ಕೆಸಂವಾ 253 ಕಸಧ 2017, 
ದಿನಾಂಕ:03-07-2017ರ "ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಧನಸೆಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಸರ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ 
ಹೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು "ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತ್ರೆ 
ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 


Ko) 


Kl 
SR 


RE 


ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಬಂಧ 01, 02, ಮತ್ತು 03 ರಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ 
ರೂ 60.30000/” (ರೂಹನ್ನೊಂರು' ಕೋಟಿ "ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷದ 'ಮೊವತ್ತು "ಸಾವಿರಗಳು " 
ಮಾತ್ರ) ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2018- 19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ' 2205-00- 102-4- 31- 059 ಅಡಿ 
ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು" 

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖೆ: ಆಇ 01: ಟಎಫ್‌ಪ 2019, 
ದಿನಾಂಕ:03.04.2019 ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವ 
ಅಧಿಕಾರದನ್ನಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ---' - k 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ . ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿಸಲ್ಲಿ 


MA 


— (ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) A 


, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ. 
(ಸಂಸ್ಥ ತಿ ಶ್‌ ಶಾಖೆ) 


j. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು ಎ&ಇ), (ಜಿಜಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎ), (ಇ & ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಎ) 
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಡಿಟ್‌ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. : 

2. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥ ಸ್ಮತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ 
ಮುಖಾಂತರ. 

3. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

4. ಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆತಿ ಸಚೆದರ ಅಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೊರು. 

. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

- ವಿಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಖಜಾನೆ, 'ಚೆಂಗಥೂರು. 

- ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ. (ನಿರ್ದೇಶಕರ್ಯು-ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೃತಿ"ಇಲಾಖೆ _ 
ಮುಖಾಂತರ). 

8. ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ 1 ಹೆಚುವರಿ ಪ್ರತಿಗಳು. 


ಸಾಧು 


£1 
fl 
[<4 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸಂವಾ 238 ಕೆಸಧ 2019, ದಿನಾ೦ಕ:15-07-20198, 


ಅನುಬಂಧ್ಯ-1 


ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ 2018-19 


ಪ್ರ ಅಜಿ ಯ 
ತ ಸಂಜ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ 
1_|20170R!750 [ಶ್ರಮಣ ಸಲಸ್ತೃತಿ.ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ 
“2 [2088GRI839 Hn SAMSKRUTIKAVEDIKE ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ" 150000 
20176R2057|ಪ್ರತಿಭಾ ರಂಗ. ಬೆಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಮಾ೦ತರ 50000 
4 | 20176) ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ (ನೋಂ) ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 1000000 
3 f 2017GR32 [VRC ACADEMY OF MUSIC AND DANCE {R) ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000 
6 | 20176833 [ಶೀ ಕಾರಂಜಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ರಿ) ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000 
7 1 20170838 |ದ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ: 100000 
$_ {20176840 |ಕಲಾಲಶು ಕಲ್ಪರಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
9 [ಯಕ್ಷ ಸಿ೦ಿತನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ [00000 
10 [ಶೀ ರಾಮಸೇವಾ ಮಂಡಲಿ. ಆರ್‌ ಸಔ ರ) ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 1000000 
i7- [3007GniS KORYA KALAVIDARU ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 200000 
02 | 20076877 [RANGA PARAMPARE TRUST (R) ಜೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
3 J 20076885 [ಕೊಟಿಪುದಿ ಪರಂಪರಾ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
14 | 2017685 [ಪಂಚಮುಖಿ ನಟರ ಸಮೂಹ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
15 | 206K [ನಿಖಾ ನಟಾಯಲಯ ಶಾಲಾ।(ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗದ 50000 
16 [207768107 [ode ಬೆ೦ಗಘೂರು ನಗರ 150000 
17 | 20F7GRI \Haribarasutha Kala Mandaii R} ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ - 50006 
TENOR jos - ಿಗಳೂರುನಗೆರ 
19 | 20176138 ೈಸಾಟ್ಯಸಾರಸ್ವತಿ ಕೂಚಿಪೂಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
20 {-20186R16} [ಅರಣೋದಯ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
21 [S0TORIGS [5ನ ಪದ್ಯಾವತೀ ಕಲಾ ಬಿಕೇತಸ್‌ ರು ನಗರ [sooo 
22 | 156k16 [ಗಂಧರ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವೇದಕೆ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
23 [20076R173 Nuva Kafaranga Ud | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ೬A 50000 
34 TE Pratishiana ಬೆ೦ಗಳೂರು ಸೆಗರ 100000. 
25 301868203 [SAMSA THEATER ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
36 30076R25T [Kamotaka Ranga Sangeetha Parichat. ಬೆಂಗಳೂಕುನಗರ | 50000 
27 | 2007GR2, ined Arts and Cultural Foundfation ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - 300000 
28 | 20176R218 [Sri Sai Samskruthika Kala Vedike ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
29 | 20176R253 [ಆದರ್ಶ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಿಗಳೂರು ನಗರ 1000000 
[50-| 201808265 [Hos ಸonೇವು ಟ್ರಿನ್ನರಿ; ಬೆಂಗಳೂರು ನಗಠ 100000 
31 | 20086R279 ನಾ ರಾಡನೇ ಆಫ್‌ ಡಾನ್ನೆ ಅಂಡ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
3 1 507GR28? ಅನನ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 250000 
33 [20186R50 [ಸಪರ ಬೆಂಗಳೂಹಿನಗರ 500000 
ಮ s6r503 PARVEEN BEGUM SMRUTI MUSIC & 
M1 | 20070850 [DUCATION TRUS ಬೆಂಗಳೂರು ನಗ್ಗರ 200000 
20186317 [ನಾದಲ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್‌) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
E 207032}: ody ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500000 
37 [20176R329 [ಅನಾವರಣ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
38 | 20186R339 [nods Non &as 16) ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 250000 
39 | 20 7ORSH |Marshad Kata Balan (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ” 50000 
40 5 |ಮಿತ್ರ ವ್ರಲಂದ ಕಲಾಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
41 ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1000000 
42 | 2018CR338 J ಗುರುಕುಮಾರ ಪಂಚಾಕ್ಷರೇಶ್ಞರ "ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 50000. 
ೇದಿಕೇರಿ) 
43 | 20176R550 [ಪರಂಪರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
43 | 201868365 [ಭಾರತ್‌ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸರದರ) ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 100000 
45 [ 20126R407 [Sri Vieneshwara Kala Sancha ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 


%.| ಅರ್ಜಿ ಧನಸಹಾಯ 


ಸ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಜಲ್ಲೆ :ಷಮಿತಿ 

| ಶಿಫಾರಸ್ತು 
46 | 2058GR4Tt Rangabharana Kala Kendra {R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - 100000: 
47 | 30N8GRATS [Rance Susi Tos (Ry ನ 'ಜೆರಗಘನರು ನಗರ 100000 
48 | 201768418 [ಶೀ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಫ್‌ ಮ್ಯೂನಿಕ್‌ ಅಂಡ್‌ ಎಹ್ಞಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
49 | 2018GR420 [DIVYA CHETHANA. CHARITABLE. TRUST ' ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 . 
55 | 2086855 ನೈವ ಗಾರರ 200000 
5! | 201768330 [ಫಿ OFF FORE T—TT oo 260000 
53-1 20176R357 [Om Sri Seiram Samckruhika Kala Vedike ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 50000 
53 ['2017GR453} (BHAKTHI GAANA SUDHA (R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ik 50000: 
54 | 2018GR488 [LOKAYANA CULTURAL FOUNDATION. ಬೆಂಗಳೂರು.ನಗರ 200000 


55 | 201868519 'ಮಲ್ತೇಶ್ವರಂ ಸಂಗತ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ಈ) | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ TT 100000 
36 | 201868531 [ಸಂವಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ g | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 


57. | 2017GR533 |Karmataka Rajya Mandahasa Samskrathika Natale ಚಂಗತಯು ೫3 SRR 


Mathu Mahila Sangha (R} 
58, | 20176R553 [Flute N Feet Acadey ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
ಬೆಂಗಳೂರು.ನಗರ- 300000 


59°] 201868558 ಗೋಪಿನಾಥದಾನ 


R 


60_| 20186R562 [ಶೀ ರಾಮ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ (ರಿ) — ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000 
61 [20170857 Ne) ಬ್ರಸ್ಟ (ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
62, | 20186R575 |ಶ್ರಿೀ ಗುರು.ಸಪರ್ಥ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ರಿ.) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
p ನ್ಯ ) 
3 | 201868577 ಮೈತ್ರಿ ಕಲಾ ತಂಡಷೋಂ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 | 
67°] 20186R588 [Sri-Purandare Dasa Memorial Tras ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
65_| 2018GR606 |Saraswathi Kata Sourbha ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 50000. 


66 | 2017GR615 [indian Music Association 'ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 


67 | 30180620 [ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
68: | 2017GR62 ಶೀಸದುರು ಮಾಾಸಿಕ್‌ ಅಕಾಡಮಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 


$ | 20176865 |[ನಿಶಲಕಲಾವ್ರಲದ (೯ - 


§ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
2017086 ಕಲಾಸ೦ಗಮೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸರಸ್ಕೃತಿ ನ್‌ 


70 ಪರಿಷತ್‌ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ L 50000: 
1 [201808035 ಶನ ಪರಂದರ ಇಂಔರ್‌ನ್ರಾಶನವ್‌ ಪ್ರಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
72 | 20186R645 |Natyeshwara Nruthya Shala ಬೆಂಗಳನಿರು ನಗರ ೫k 100000 
73 | 20186R6H |ದರ್ಶನ್‌ ಕಲ್ಪರಲ್‌ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ E 'ಬೆಂಗಳರು ಸಗರ WE 50000. 
74 | 501SGRES0 [don SBF ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 200000. 

BHARATHARATNA SIR M. K p HN 
75 | 201768651 VISHWESHWARAIAH ENGINEERING ಬೆರಗಳೂರು ನಗರ 100000 
PRATHISTANA TRUST (R) 

76 | 20768668 ಶೀ ತತ್ಯಗರಾಟ ಗಾನಸಭಾ ಟ್ರಸ್‌ 'ಬೆಂಗಳೂಹು ನಗರ 100000 
77 | 20186R677 [Ransapavane(R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200600 
78] 20180ROH [GoridoRS ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ 350000 
79 | 2018GR697 ba pu ಬರಹಗಾರರ ಮುತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
80 | 201768714 [ವಂಶ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಫ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
$) ['2018GR75] [RANGA KIRANA KALA VEDIKE | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000. 
82 | 20176R756 [PADA | ಬೆಂಗಳೂರ) ನಗದ 4 250006 
55 ೦೫/15 ಮಹೇಶ್‌ ಅಲಿತಕಲಾಸರಸ್‌ರ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 

$4 |2017GR768 ಪಮ ಕಲ್ಕರಲ್‌ ಅಕ್ಯಾಡಮೀ .. ಚೆಂಗಳೂರ್ಗುನಗೆರ್ಲ 1 100000. 
$5 “| 2018GR785 [noಣದಾರೆ ಪ್ರತಿಪ್ತಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 

$6 | 20186R797 [Meenakshi Kala Vrunda (Ry ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ. 50000: 

$7 | 2018GR798 [Kalakutcera Samskruthika Vedike ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 

38 | 201808820 [ನೃತ್ಯ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ 100000 
89 | 20) 8GR825 JADAMYA. RANGASAMSKRUTI FRUST (Ry ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 200007 
90 | 20176R855 Rangarathnakara {R) _ ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 100000. 
91 |2018GR847 ದೃಶ್ಯ (5) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 00009 
92 | 201868852 [ಕಲಾಕದಂಬ ಆರ್ಜಾಸರನರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000. 


ಧನಸಹಾಯ 


ಫ್ರೆ.! ಅರ್ಜಿ ಎಮ 3 3 
ಸಂ| ಸಂತಿ | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ನಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
[ಅನಿಲ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಫೆ 5 
93 | 20186R8S7 |, 310) ಚಿಂಗಳೂರು:ನಗಶ 100000 
55 6RS |ರಲಗೆ ಪಯಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಚೆಂಗಳೂರು-ಸಗರ- 50000. 
95 | 20176R891 ೈವಿಜಯನಗೆರ.ಬಿಂಬ 'ಚೆಂಗಳೊರು ನಗರ 500000 
96 | 2080R89 [Pranavaniali Academy Tor Performing Ans ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
3 NATYA SARASWATHI SHANTHALA p Fy 
97 | 208GRSS | ADA KALA SANHGAtR f 'ಚೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 150000 
98 | 200768915 (ಇಂದಿರಾನಗರ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1500000 
Gy {20070892 |Rangakalasa Kalavidaru (R) ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 50000 
oo | 20186938 ರಾಘವ್‌ ಪ್ರೇಯಸ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಫಾರ್‌ ಅರ್ಟ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - 50000 
19 | 20076896 ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಪೆಂಪು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
To | 20180R93 [ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಗಾನ ಸಭಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 600000 
1035-| 201768958 [ಕರ್ನಾಟಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪರಿಪತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 1000000 
104 | 20186R96S5 [Chintalapalli Parampara Trust ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
105 | 2018GR99> [BIRADAR MITRA MANDALI(R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 | § 
{lo6 | 20186R996 iad Tiod mes ತರಬೇತಿ ಸಂದ್ರ ಬಂಗಾರು ನಗರ 500000 3 
167 [2017GRI01 lRones ಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸ್‌ವಾಚ್ರನ್ಟ್‌ ರ) `ಚಿರಗಫೂರು ನಗರ 100000. 
; FARA SAMS 1 
10s [20ugoR1ots[RANCANIRANTARS SAMSKRUTEIKA ಚಿಂಗಳೂರು ನಗರೆ 1500000". - 
[SANGHA (R5 
jo [501868 000|ಕನ್ನಡ ಅನುಹ್ಠಾನ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
[16 |20186R1029|0ಾಮ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 150000 | 
iit [20176R103 [ಪ್ರುಟ್ಟಿಕಲಾವೇದಿಕೆ.(ರ೮) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000“ 
12 1201168102 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಫಾನಂ ಸಂಸ್ಥ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು-ನಗರ 50000 
115 [2018681040 [Sparsha Makkala Kendra 'ಚೆರಗೆಳೂರು ನಗರ ooo: =| 
4 2MSGR1OSS [Karmaaka Ranga Parishato Kendra Samiti ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
Meso sh Bengalur ಮ 
115 (5018081081 [ಸ್ಮರ ಸುರಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (೪ ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗಲೆ: 100000. 
116 [2018081093 (ಅಜ್ರಿ ಶಾಸ್ತೀಯ ಸತ್ಯ ಕಂದು ೮) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000. 
117 |20186R1100[ಸದ್ರಾಪನೆ (ರ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
18- | 207CRI 104|Prahjbha Kakinikethana {R} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ =| 150000 
110 [017081109 [ವಜಯನಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
120 1201868115215 ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
2 [KS MUDDAPPA SMARAKA TRUST ನ R 
121 [2007GRISS [| RISHNAPURADODDI ” ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
[22 [20 lsGR1 176 |eosdon ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ —! 150000 
3 1208681179 ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಶ್ಲರರ್ಮಸಾರಿಂತೆಕಲಾಅಕಾಡೆಮಿ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
134 |2017GRI180[Sri Pushapanjali Nataka Kala Academy ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
125 | 20861185 [Kamotaka Beed; a Academy ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
y ISHREE SANGEETHA SAMSKRUTHIKA 
136 | 2018GRI201 [A THU MAIL VEDIKEIR) ಚಿಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
177 |20176R1203|ಬಾಗವತರು ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 350000 
i28 'GRI212|ರೇಣುಕಾ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ H ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 200000 
755 |2017GRI325 (Kaitasa kaladhara culural and chariinble ust \ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
13a: [20eR Mom DEGUI A PUBEICCHARITABEE | ಂಗಳೂರು. ನೆಗರ 100000 
13% [20UIGRI2S2 RAVINDRA MITRA MANDLLIR) 'ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ. 50000... 
132 | 018GR PES|VIDWAN R K SRIKANTAN TRUST p ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 100000 
133 [2017GRI286[Kadumalleswara Gelevars Balaes ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
134 [2007681289 |ಸಮಪ್ಪಿ- £ ಪ ಚೆಂಗೆಳೂರು ನಗರ 50000 
135.|>018GR 1506 {Dingree Nagaraj Mithramandali (RY ಚೆಂಗೆಳೂರು ನಗರ 50000 
i36 |20070R 1345 [Karnataka Lekhakivara Sacha ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಗರ 1000000 
137 | 20176R1347|SURVE CULTURAL ACADEMY (R-) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
38 [20107GRI348 KARNATAKA KALA DARSHINI ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 


ಕ.| ಅರ್ಜಿ ಧನಸಹಾಯ 
Ei ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ನೆಯ.ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ - , ಸಮಿತಿ 
ಸ೦| ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಘಾರಸ್ಟು 
159 [201861353 ನಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಿಕ ತೇಮಾಬೀವ್ಯದ್ಮಸ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
್ಟ sl 
140 |2018GR 1357] ವನಜ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
11 |20170R1581|ತಲಾಸಲಪದ ಕೇಂದ ಫಾರ್‌ಫ್ರನ್‌ ಆರ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 710000 
2 |20186R1312/ನಾಔ್ಯಕಲಾ ಕಲ್ಲರಲ್‌ ಸಔ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
ಬಬೂಕೋಡಿ ಬೀ ವೀಾರಂ೯ ರಂಗ 
193: |2013GRI314 ಪಾತಿಸಟಾನ ನ k ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ. 200000 
144 |20176R1419]5¢ ವಾಗಿ ಗಾಳ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ವ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - 100000 
15 |2018GR 1330 ಚಿ೦ದಸ ಆರ್ಟ್‌. ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್‌ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 50000 
146 [201868 145 | ಪರಜ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ } 200000 
147 |2017GR1351 [Akilg Kamataka ganayogi swara sanidhya (reg) “|: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
R SRI AMBA MAHESHWARTKREEDA ANB ಕ 
148 [20176R 1364 SAMSKRUTHIKA Sao ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ. 50000 
ಸಾ 
149 [2018GR 1467 ಕ ಚೇತನ, ಶ್ರೀಮ3ಗಿರಿವಾತಾಸಿ ನರ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಗರ 1000000 
150 2017081375 [Sona ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೇರದ್ರ ಚಿಂಗಳೂರುನಗರ 350000 
31 (2000R147 BSS ಕ್‌ ಸು, ಡಿಯೋಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ 50000 
| 152 |2012GR 1482 ಇಂದು-ರೋಹಿಣಿ'ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
EENEONERESR: Se ee ep Foo 
. K SUVARNA KARNATAKA KALAVIDARA Ko ¥ 
1.154 [2007GR1491 SANGA SAMSTBEGALA ORKUT. \ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000. 
155 [MGR ಬೆನಕ ಮಕ್ಕಳ ನಾವಡ 7 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗಠ __ T00000 
56 PUTRGRIN9 FoR gr ಗ ಸಂಗೀತ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
157 2018OR1510|Rangadharmd Samskrahike Samsthe ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಾ 100000 
138 20070RI513[ಸ೦ಿಯುಕ್ರ ಸಾಂಸ್ಕ. 55 ವಾದಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
L159 PoisoRi5 Isms ಕಲಾವ್ಯಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರುನಗರ 50000 
160 ಯಕ್ಷಗಾನ ತಪಸ್ಪ೦ಪ ರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ವಗರ 50000 
161 P2uIsoRI5Is [SoS ಸೌರಭ ಪ್ರಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
[ 6220070187537] Sangcethacanea ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
R Smt Savithri & Sri GA Narasimhan R ಸ 
y » RS . 
168 [MRS Charitablc Foundation (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ., "5000 
We 3),|ಸ೦ಚಾರಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಕಲ್ಕರ'ಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕ p 
2017 "ಬ 
164 {2017GR1537 ಚಾರಿಟಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್‌. p ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 250000 
165 |2018GRI554 [KARANATAKA RAJYA KANNADA VEDIKE ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 | 
166 |2018GR1571 [3 ro ಗಾನ ಲಪಹರಿ'ಸ೦ಗೀತ ಅಕಾಡಮಿ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
167 2018681573 |ORUSHYA RANGATATR SANGHA {R) “ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
168 |2018GRISECOBALT ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ 100060 
20176R1587[Sphurhi Klavier AH [ ಚೆಂಗೆಳೊರು ನಗರ f 100000 
)|ಭಾರತಿ ಕಲಾ ವೇವಿತ § H ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 50000 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ್‌ ಸಮಾಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ $00000 
2 Vishwvamanava Yuva Vedike § ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000. 
26R1600|ಬಾಗೂರ ಕಲಾ ವೇದಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
20186R 1602 /ನಾಪ್ಯನಿನಾದನ, 'ತ್ಯಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗಠ 100000 
35 |2017GR 1603 ರಂಗ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ [() ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
176 |201SGR1627 Padminipriva Nrutha Kala Academy NEN ಚೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 150000 
2 |20186R1038/ಸವನ್ನರ ಸಂಗಿತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಈ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
178 |2018GR1615[Shres Venkat Academy ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
179. [2018GR1653 [ARSSHTRA NIRMANA KALA SANGHA |— ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗೆರ 50000 
130 |20176R1675 ಸಾಧನ ಮನಾಮ ಮ _ಬೆಂಗಳೂರುಸಗರ NT) 
181 |20176R1675 [HONS ದಾಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಅಕಾಡಮಿ ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ್‌ 300000 
182 |20186R1705 [Nanya Kusumanjati Samskrurthika Vedikc ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000. 


ಈ ಗ el ಧನಸಹಾಯ: 
ಸಂ ಸಂಖ ಸಂಸ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
We ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
/ ) 
183 120186R1731 [ಮಂದ್ರ ಕಲ್ಗರಲ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ f ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
154 [20170R1747 ಮಾನಸ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 50000 
7 185 POITGRI761 [kuvempu kata pikethan f ಬೆ೦ಗಳೂರು ಸಗರ 500000 
186 120186R1769|ಖಮ್‌ ( ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೆಕ್ಟೀವ್‌ ಮೂಖ 1 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500000 
187 2018CR1770 |Brahmashri kalavedike (R) Bansalore ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
188 2018GR177} [Kamasampatm (R) Banvalore X | ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ್ರ 50000... 
189 [20186R1781 [ಕೀರ್ತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕ್‌ f ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000. 
190 [rossonrs: GANA SOURABHA YAKSHAGANA SCHOOL | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
191 [20186R1787 ನಿನಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ. | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000. 
193 [20180R 1796 {Sirikalamela (R) Banealore l ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 200000 
193 [20176R1300fRangathri Makkata Rangashale ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 100000 
1% 120176RI302[ಗುರುರಾವ ದೇಶಪಾ೦ಡ ಸಂಗೀತಸಬಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 300000 
195 [2018081506] ರಶ೦ರರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್‌ ಕಲ್ಲರ್‌ ಅಂಡ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 8 
390 [20176R1810 [ಜನಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಈ) “ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
197 |20476RI8I5 | SANGEETHA SAMBHRAMA TRUST ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 100000 
198 |2007CR1827 ಸ್ನೇದರಲಗೆ ಆಕಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
300 ONTGRISSOChinshana Ransa Kalavidara Balad ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
9 [VEENA DORESWAMY IYENGAR - 
| 300. J202CRLSS2 p EMORIAL TRUST ಬೆಂಗಳೊರು ಸಗರ 50000 
20% |2017GR 1858 [Dalshina Kannadigara Samskruthika Sangh (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
20 [20176R1850 [ದನಾ ಮರಳಾ ವೇದಿಕೆ * ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000 
203 EE [ತಾಯ್ದಾಡು ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕ): ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 100000 
204 |2007GR180 SER ವೇದಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ: 50000 
205 [2007GRI924 ತಸ ಆರ್ಟ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಗರ 50000 
208, ]20170R1926 Ned oa pe ಹ ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 200000 
[207 [2018081530] ರಾಜರಾಜೀತರ ಕಲಾನಿಕೇತನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
308 |2017GR1945 'ಸನಮಾರ್ಶಿ ಖಃ ಎನ್‌.ರಾವ್‌ ಮೆಮೋರಿಯಲ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
ಸ್‌ 
109 [2OVIGRI9S2 [ANOS ಬೆಂಗಳೂರು'ಸಗೆರ 250000 
210 [2018GR 1971 [rerone - ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000 
241 |5018GR197) [Ini-Dani Samskruthika Academy (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 50000 
212 |20186R1992 [GENE UEIJERANGA THANDA(R) ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಗರ 150000 
213 |30N7GRI99H [Mayura School of Music R ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
+ 215 [20176R2015 [Ctiintulapallf Ksishnamurthy Sangeetha Academy” ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
215 [20076R2026 [Ponnaiah Lalithakala Academy ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
216 [20186R2049 fAncka (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
2075] VAISHNAVI MAHILA CULTURAL AND § 
287 |2018GR2079 EDUCATIONAL TRUST R ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ 50000 
218 2017682088 ಅಲಾಪನಾ ಕೆಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000 
219 [2018GR2091 [Sudhihdra Nriya Katanikeana ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000 
1762164 [ಗನ ಕೀರ್ತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ (ರಿ) | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
2018GR5175 [Papo Kalavidara Sanoha (R} | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗೆರ 50000 
20180R2189 [SwaraSmitha } ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 3000s 
2018612193 |ನೆಲಡೆನಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಕೇ೦ದ್ರ ಈ) - ಬೆ೦ಗಳೂರು ಸಗರ 200000 
2018GR: ಉಡುಪ ಪೌಂಡೇಶನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ವಗರ 100000 
2070R2223 |Chavablianu Kala Sanha ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
201862224 ವಿರಾ ಆರ್ಟ್‌ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 200000 
227 [2018GR22341Sri D Subbaramaiah Fine Arts Trust (R) ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 100000 
228 [2018GR2261} Aviratha Telst Ee ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 200000 
329 |20186R3298|Sapthaswara Aris & Creations ಬೆಂಗಘೂರು ನಗರ 500000: 
239 | 20186233 [ಶಾಲ೦ಭವಿ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಡ್ಯಾನ್‌ " ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 350000 
231 {20186R2337 [Kadueudi Janapada Samskruthika Vedike ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 50000 
232 [20170R2356| Fenasamskruthi Prathisthana ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 


y 
5 ಧನಸಹಾಯ 1 
ಕ್ರ.| ಅ B 
ಸ ಕ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ls # ಶಿಫಾರಿಸ್ತು -, 
233 [201762368 ಅರವಿಂದ ಕಲಾ ವ್ವಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
254 [2018682570 ರುದ್ರಪಟ್ಟಿಣ ಸಂಗೀತೋತ್ತವ ಸಮತಿ ಬ್ರಷ್ಟ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
235 1201768737) [ಕರ್ನಾಟಿಕ ಗ್ರಾನಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು [3 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
236 [201767 ಬೆ೦ಗಳೂರು ನೆಗರೆ : 300000 
237 [5018683551 |ಅನಿಕಆನ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ 100000 
238 [2018GR3386 [Nadabrahma Kalakenidra | 'ಬೆಂಗೆಳೂರುನೆಗರ 50000 
239. |20186R2405|ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲಾ ಮಂದರ 3 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
240° [20186245 [SOS ವಾ್‌ _ _ಬೆರಿಗಳೂರುನಗರ 
241 [20186082956 |ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
242 120176R2464|ರೆಂಗ ಮಂಡಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸರಘಾ ¥ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 700000 
243 [20186R1265] ಕರ್ನಾಟಿಕ ಗಮಕ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು (©) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
244 [2017611 187[ಬಿಎಂಶ್ರೀ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500000. 
245 |20176R2659 [SH Maruthi Kala Balaga (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 7 100000, 
ವ ವಿಜಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌ § 
6: [20176RII72[ 3 ಅಗತ್ತಿಸೆದೆ ಚೆಂಗೆಳೂರು ನಗರ ರ 150000 
247 | 20176R79 ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ಜಾನಪದ:ಭಜನಾ ಕಲಾ: ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
248: | 20186226 ನಹಸುನ ಸಂಗಿತ ನೃತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಕ | ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
249 | 20176R322 [ಸಾಗರ ನಲನ ಮತ್ತುಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಗಲಕೋಟಿ Io0go0-— |--- 
250° | 201768403 [ಬಸವಜ್ಞಾನ. ಗಾರು SEE ಬಾಗಲಕೋಟಿ ef 100000- 
251 | 20180854 ಸತ್ಯಕಾಮ ಪ್ರತಿಷ್ವಾ g ಬಾಗಲಕೋಟಿ 500000 
252 | 2018GR687 |Vishwakarma Ari creation ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 | 
ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ವೀರಗಾಸೆ "ಹಾಗೂ. 
253. | 200708732 | ನಿಕ ಸಂಘ (6) ಲೋ __ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
KALPVRUKSHA GRAMEEN HAGU - | 
254. 20176K807 | GARABIRUDDI SAMSTE GULEDGUDD ಬಾಗಲ್ಲಕೋಟಿ 0000 
255 | 207CiR960 ಶವಂಗಿವಿನಿಯವರಿ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘರಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ 50000 
256 [2018GRI15# ಕೈ pr ಸಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 5bobo 
337 [30170R1156|5£ ಭಾವಿಯವೆರ ನಾಟ್ಟ ಸಂಗ ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೋಔ 50000. 
ಸ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಸಾಿಸ್ಕತಿಲೇ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ 7 | 
258 20176R139) ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ರೆ) ಗುದಗುದ. - ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
y R ಶ್ರೀಸಂಗನಬಸವೇಶ್ನರ ನಾಟ್ಯ ಸ೦ಫರ) » 
259 |2018GR1406 ಗುಳೇದಗುಡ, ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
K ಶ್ರೀ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿಯವರನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘ.1೦) x 
260 |2017GR1322 ಗುಳೇದಗುಡ, ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
261 |2017GR2338|Manusjamata Foundation ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
ಶ್ರೀ ಗುರು'ಬದಾಮಿ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ | K 
262 12018682345 |ಕಲಾ ಸೇವಾ:ಸಂಘೆ: ಬದಾಮಿ ತನ. ಬದಾಮಿ ಜಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
ಬಾಗಲಕೋಟ 587201 
2018GR245215¢ Mae SF ಹೇಳ. ತ೦ಕಣವಾಡಿ ಬಾಗಲನೋಟಿ 50000 
264 [2018GRT168|Shri Guru Manik Prabhu Sangeet Vidvalavs ಬೀದರ 500000 
265 [2017681231 [ಕರ್ನಾಔಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ್‌ ಬೀದರ್‌ 'ಬೇದರ 300000 
266 |20176R1362[ನಾಟ್ರಿಶೀ ನ್ವತಾಲಯಾ ಬೀದರ 200000 
267 [2017681508 |ಸೂಪುರ ಸೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 15) ಸದರ - ಬೀದರ ೫ 200000 
೧684584 ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
268 |2 4 5 K 5 
68 |20476R1384 ಪ್ರತಿಷಾನ ಬೀದರ . 50000 
269: |20176R1727 ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು (ರಿ) ಬೀದರ wv ಬೀದರ § 100000 
270 [2018GR1731 ನನಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಗವಾಯಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೀದರ 300000 
271 |20176R1873 [ಮಂದಾರ ಕಲಾವಿದರ ವೇವಕ ಬೀದರ 100000 p 
272 |2017GR 1966 [Karunadu Sahiya matt Sanskrutika Vedikes ಬೀದರ 50000 


ಢನಸಹಾಯ 


.! ಅಜಿ 
(i ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
a ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
273 [2017GR2064 [PRAGATISANGEET SHIKSHANA SAMSTE. ಬೀದರ 100000 
3 T7ORINIS VANAKE VOBAVA YUVATI SANGH | ಬೀದರ 50000” 
275 [2018081217]ಶ್ರೀ ಮಯಾದೇವತಾತ ಕಲಾ ಸಂಘ ಬಳಾರಿ 160000 
26 |20186R1880|ರಂಗಜಲಿಗಮ ಗಾಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಳ್ಳಾರಿ 100000 
2 2 [SHIVANANDA KALA, SAHITYA MATTU 
371 | 2018GRS2[S NSKRUOTIK SANGTY ಬೆಳಗಾವಿ 50000 
278 | 20%7GR66 |ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಷಕಲಾವಿದರ: ಹಿತರಕ್ಷಣಾ. ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ 100000 
219 | 2017GRT3 ಪೀಡುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಾಸಪದ ಕಲಾಕರಡಿ ಯುವ ಬೆಳಗಾವಿ 50000 
R SHRI NIAGUNA KALA FOSHAKAR SANGA ಸ 
280 | 20976R98S [TUR : ಬೆಳಗಾವಿ 100000 
ರಂಗೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೇವಾ ಸಂಘ 
281 |2017GR1092 ಸ 
281 |2017GR 1092] ಬೆಳಗಾವಿ 100000 
೨೧ ೩೩೧೨ ಮುರಸಿದ್ದೇಶ್ವೆರ ಕೆಲಾ. ಪೋಷಕ ಸಂಘ p 
292 {20076R 1387 ಬೆಳಗಾವಿ 50000. 
A ಶ್ರೀ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಲಾ |p 
288 |2017GR1404 
385. POURLOI [ನಾ ಸಲ ಮ.ನಿಹಾಳ ಸುರೇಬಾನ ಬೆಳಗಾವಿ 150000 
4 [20176n 14957 RANOARADHANA SANSKRUTIKA ಳಗಾವಿ A 


ISANGHATANE'RSAVADATTIL- 


20176R935 


2018GR}507 (5: 
208GRISIS 


ಡ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ 


ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಯುವಕ್ರೀಡಾ ಜಾನಪದ ಕಲಾ 
ಪೋಷಕ ಸಂಘ ಸೂಪ್ಪಡ್ನ ಬಾ 


100000 


100000 


ಕಲಾಕೇಂದ್ರ (ರಿ. 


288 [201761722 ಶ್ರೀ ಗಜನನನ ಕಲಾ ನಾಟ್ಯ ಗಂಘ ಪಮಲದಿನ್ನಿ 50000 
0 [20176 1820 [Shr Aimogi Siddeshwar Deilin Gayan Saga SRE [soon 
Yalparatti 
30 [20r7omiess i Sahitya Maw Sanskrtik ಬಳಗವ $0000 
| 201768270 ಶೀ ಶಾರದಾ ಪ್ರದರ್ಶಕ ಕಲೆಗಳ ಪುತಿಷ್ತಾನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ 
ಪ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ; ಈ 
pe ೨ [ಲಿಧಯನ ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರ SRI BHARATHI T 
22] 20GRS [EET CULTURAL AND FOLK ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 700000 
RESEARCH CENTRE TRUST [R JSRINGERI 
35 | 0ISORIS (Manoranioni sangcea maha Vidyalaya | ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 50000 
294 |20176R1546 [shrishrikanieshwara kala mandira J 'ಚಿತ್ತಮಗಘೂರು 50000 
295 |50170R112] [ಪ೦ದ್ರಗಿರಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಈ) ಹೇರೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. 50000. 
296 |3018CR227] Inada chaitanya samskrutika yuva kala vedike ಮಗಳೂರು 100000 
207 } 2076R5 [ಬಹುಮುಖಿ ಕಲಾ ಕೇಲದ್ಬೇರಿ) } ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 56000 
208 | 2018GK506 ರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
20180R9 [ಶೀ ಅಂಜನಾ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 100000 
0176R1241[ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
20146R1835|ರೆಲಗೆಸೌಲೆಬ ಕಲಾ ಸ೦ಘ।ರ] ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
2018GRI505[SRISHIVAKUMARA KALASANGHA (R} ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1000000 
20176815935 ರಾ ಕಲಾಲೋಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 500000 
150R1774|ರಹಮಾನಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ) ಚಿತೆಡುರ್ಗ 100000 
5 [20176R 1814] ಬಾದರದಿನ್ವಿ ಆರ್ಟ್‌ ಅಕಾಡಮಿ (ರಿ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 
306. |2047GR1929 ನ ಸರರನಾದಿದ್‌ ಪೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ. |. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000, 
307 | 200708710 [ನೂಪ್ರರ ಪೈನ್‌ ಅರ್ದ ಅಕಾಡಮಿ (ಈ ಚಬಳಾವರೆ 200000 
3, Fey 
308 | 2007R125 (ನಾಟಖಾರತಿ ಶಾಸ್ತಿಸಿಯ ಸೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ದಾವಣಗೆರೆ 50000 


ಧನಸಹಾಯ " 


.| ಅಜಿ Ss 
ಹ ಕ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಸಮಿತಿ 
§ ಶಿಘಫಾರಸ್ಸು' , 
g § ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘರಿ) 
309 | 20176R976 J 200000 
310 [201861228 [5ರ೦ತನ ಅಕಾಡಮೆ ಈ "150000 
p SREE KARIBASAVESHWARA GANA RAL _ 
3H [20186R347) | UNDA ® 50000 
312 |20176R1237|ಶೀಗುರಿ ಪಾದ್ಯವ್ರೈಂಡ ದಾವಣಗರ 100000 
315 |20176R15? [ಚಿರೆ೦ತನೆ ಚ್ಯಾರಿಸ್‌ಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್‌ (6) 50000 
314. | 2018GRI72 {Nrityaangan 50000 
315. | 20180217 [ನ್‌ ಶಕರ ಪ್ರತಷ್ರಾನ 1000000 
316 [20176R216 [ಆಸ್ಸಾಸ್‌ ವಿರಾಸತ್‌ 1000000 
317 | 201868275 [ಮಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಿ ಅಕಾಡವು (ಈ) 200000 
318 | 201768525 |ವೌಲತ್ರ ನಾಟ್ಕಕಲಾ ಗುರುಕುಲ 50000 
319 | 20186607 |ಕರಾವಳಿ'ಲೇಖಕಿಯರ- ವಾಚಕಿಯರ ಸಂಘ (ರಿ) ದಕ್ಕಿಣ ಕನ್ನಡ 100000. 
320 [ 20186R757 [ಭರತಾಂಜಲರ) ದ್ವಾಣತನ್ನಡ 200000 
321 | 2017692 [ಶಾರದಾಂಬಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಸ್‌ವಾ ಪ್ರಸ್‌ ದಕ್ತಿಣಕನ್ನಡೆ 50006 
"ಚಿಣ್ಣರ ಲೋಕ ಮೊಳದ ಕಲಾವಿದೆರ್‌ ಸೇವಾ ನ: 
322 | 20176R947 [bac Oy poins _. ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ 100000 
323 [2018GRI075 ER ಶಾರದಾಂಬಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ (ರ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 100000 
324 |2018GR] 102 [Gaana Nritya Academy (7) Mangalore ದೆಣತನೃಡ ” 150000 
325 |20)7GR1 0 ಶೀಡೇವಿ ನೃತ್ಯಾರಾಧ ನಾಕಲಾಕೇಂದ್ರ (ರ] ” ದ೩ಿಣ'ಕನ್ನಡ 100000 
336 [SOIR lis [ cond ಸಾವ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ 500000 
327 [007681394 |ಕುರಿಯ ವಿಶಲಶಾಸ್ತಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರ. “ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ 50000 
Ra d 
7 N ನಾದನೃತ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಆಫ್‌ ಡಾನ್ಸ್‌ ಎಂಡ್‌ kp ಧಃ 
328 |207GR141) ತಲ್ಲರಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ (೮) pi ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 50000 
329 [20)7R 156 ಂಹುವಕಮಂಡಲ (ರಿ) ಕನಕಮಜಲ ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ 100000 
೧೩1358 |ನೀ ಯಕದೇವ ಮಿತ್ರಕಲಾ ಮಂಡಳಿರಿ) 
330: |20186RI558[ ದಕಣ ಕನ್ನಡ 50000 
33} [20176R1560|ರಂಗೆಮಂಡಲ (ರಿ) ಕನಕಮಜಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ” 50000 
332 [0ORI7O [Bo ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ 100000, 
KARNATAKA KARAVALTNRITYA KALA Fo ನ್‌ - 
3 2 
333 |20)86R2I08 | RISHATI ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, 50000 
20180R213013 ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ಕಲಾ ಅಕಾಡವಮಾಈ) ಡ 7 150000 
2087682537 |ರ೦ಗಸ್ಮ ದನ (ರಿ? ಮಂಗಳೂರು 5000 
201862542 «೨ ಕಾರಂತ್‌ ರಂಗಜೊಮಿಕಾ ಟ್ರಸ್ಸ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 50000 
20)70R |ನಾಟ್ರಾಂಜಲಿ ಕಲಾ ಮಂದಿರ್‌ ಥಾರವಾಡ 50000 
ಚಲಿಪರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಂಗೀನ ನ್‌ 
338: | 2 4 ( 
338 | 20186R38? | ಭಿವ್ಯದಿ ಸಂಸ್ಕ | ಧಾರವಾಡ 200000 
339 | 2017GR595 [Dharwad Sahitya Sambhrama Trust ಧಾರವಾಡ 1500000 
ಇ ] ; |ಕಾಲಾಮಂಡಲ. ಧಾರವಾಡ್‌. KALAMANDALA. 
340 | 2018GR760 [Re y ಧಾರಪಾಡ 100000 
311 | 2017GR772 SHRI KUMARESHWAR CULTURAL sociery | ಧಾರವಾಡ 100000 
2 587 [ಕರನಟಕ ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಕವಾವಿಷರ ಬ್‌ 
212 784 
342 | 2088GR784 ಆಬಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಪ (ರ) ಧಾರವಾಡ 100000: 
rs ೪9.3 ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವಸ್ಮಾಪಕ ವಿಫಸ ಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ. 
343.1. 2018GR349. ಸುಂಔಿಗೋಳ ಧಾರವಾಡ: 200000 
K JAGADGURU SHRI REVANSIDDESHWAR. ಸ 
344 |2 Re 
344 |200GR114) VIDYAPEETH RY ಧಾರವಾಡ - 500000 
35 |20176R 1206/ಉಪಾದ್ಯೆ ನ್ರತ್ಯ ವಿಹಾರ ಧಾರಪಾಡ 50000 
SHRI GADIGESHWARA MAHILA JANAPADA M 
36 [2017GRI2HL DOLLINA'SANGHA {R) YARIKOPPA ಸ 30900 
307 [0I8GRI55 [OS FT ET (ರಿಹುಬಫೆ ಧಾರವಾಡ 50000 
348 12077681296 [ರೌಧಾಕಷ್ಣ ಅಕ್ಯಾಡಮಿ ಆಪ್‌ಷ್ಯನ್‌ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ೬ p 50000 


ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್‌ 


4 ಫ್‌ ರ್ಜಿ ಧನಸಹಾಯ 
br ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸ A 
ಸೆ ಅಖ್ಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
5a 12018681399 [ನಂದ ದೇಲಕಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ 50000 
50 [200GRISS RANGA PARISAR. R ಧಾರವಾಡ 100000 
55 201761515 [ಜಾನಪದ ಸಂಶೋಢನ ಕೇಂದ್ರ "ಧಾರವಾಡ 150000 
ಗ  [KALMESHWARA MAHILA KOLATA £ 
352 120876R1576[S GHA (RJ MUTTAGH ಧಾರವಾಡ 50000 
ಸಾ ವಿಶ್ಲಾಂಬರಿ ನೃತ್ಯ.ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ. § 
333 [2017GR16)1 [os ಧಾರವಾಡ 50000 
[5018664 ಸರ್‌ ಸಿದ್ದನ ಕಂಬಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಧಾರವಾಡೆ ಧಾರವಾಡ 5000 
ಮ [SHRI VEENA VANI SANGEETA | 
355: [207GRIE [1 A HAVIDYALAYA {R) DHARWAD [ ಧಾರವಾಡ 50000 
356 [30176170 |ರಶಿಕಾ ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಧಾರವಾಡ | ಧಾರವಾಡ 200000 
357 [3007GRTI2S SAMANVAYA TRUST (RY ಧಾರವಾಡ 50000 
ಬಾ R ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ} ¥ 
356 |20076R2099[ 2 nek, ಧಾರವಾಡ 50000 
5 15017682211 (ರಂಗಪಯಣ (ರ)ಧಾರವಾಡ r } ಧಾರವಾಡ 100000 
ಮ [PAKIWAR ENVIRONMENT CULTURAL & 5 
360 20762214 | CIAL SERVICE DHARWAD ಧಾರವಾಡ 50000 
So | 20I8GRE78 [PUPPET HOUSE GOMBEMANE) ಧಾರವಾಡ 500000 
5621200768995 [ಡಾ ಪ್ರಟ್ರರಾಜ ಗವಾಯಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ಧಾರವಾಡ 500000 
36 [30076354 [ರಂಗ ರೇಖಾ ಕಲಾ ಬಳಗ ಧಾರವಾಡ 50000 
ಮ 0. NATASHEKHARA PANDIT BASAVARAJ ಹಾಸ KN ಈ 
364 [200CR2 NSUR RASHTRIYA SMARAKA TRUST ಧಾರವಾಡ 30090 
365 (201502557 |ಜೇಲಿ ಕಲಾಬಳಗ-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ 50000 
366 | 2017GR336 ಮಿಸಾ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ (ರಿ'ಗದಗ ಗದಗ 50000 
ಸ ಡಾ ವರಪುಟ್ಟುರಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಇಪಾಜ್ಯರ — 
3 5 “ 
el ST ಮ ಗದಗ 30000 
§ ಶ್ರೀ'ಬಿ ಬಿ'ಬಣ್ಣದ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಮೇಳ (ರಿ) ಈ 
3 kl 363 Ga 
368 | 2018GR36S [Se ಗದಗ | 200000 
N ಕಲಾ ವಿಕಾಸ ಪರಿಷತ್‌ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ 
369 | 208CRAL ತ್ರ ಸ 
369 | 2080824 [ಸದರ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಪೋವಕರ ಸಂಘಟನ್‌) ಗದಗ 200000 
Ti ARANATAKA KIRTANA KALA VEDIKE (R) 
390 | 3 
390 | MSRM [Dag ) ಗದಗ 100000 
$11 [2007GR1097 ಶೀನಸರಲ೦ಗಕರ ಜನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಿ ಗದಗೆ 100000 
f SHREE BEFRESTIWAR SEVA SANIITI 
372 (] 3 5 
52 PONS [RAHAT DIST GADAG non 20000. 
373 [2018681535 (ನಟಿವರಿ'ಕಲ್ರಾ ಸರಿಣತ್ತ್‌ ಶಾ ಗದಗೆ ೨000೦ 
374 |2017GRI906 ನ್‌ ಸಾಲಸ್ಕೂತಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದೆಕಲಾ ಗೆದಗ 100000 
201768 12483೬ ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ತರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ರ) ಗದಗೆ "ಗದಗೆ 50000 
ದಾ 
376 |2017GR2480 ಸುಪಾಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ(ರಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಗೆದಗೆ 100000. 
GANAYOGLLIM PAN 
R SHIVAYOGIGAKAVAR pas 
BGR GESAPEIYIKA KA AS; K ಹಾವೇರಿ 10000) 
KADASHETTIHALLI 
ಮ ಲ ಶನ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ್‌'ಪುಟ್ಟಿರಾಜ್‌ K Kt 
378 |2087GR2359 ಸಯಾಯಿಗಳವರ್‌ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆರಿ ಹಾವೇರಿ Ma 50000 
379 [>0176R1196|5ಛ ಗಜಾನನ ಯುವಕ. ಮಂಡಳ (ರಿ ಶೇಪಗರ ಹಾವೇರಿ 300000 
380 | 20170R 15 [5ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರೆ.ಚಾರಿಟಿಬಲ್‌ ಕೋಲಾರೆ 50000 
ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) 
Se [5517685 [ಶೀ ವಿಜಯ ಕ್ರಷ್ಣ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕೋಲಾರ 100000 
382 [2018GR1°29 [ಸಾರಂಗರಂಗ-(ರಿ) ಕೋಲಾರೆ 100000 


| ನಸಹಾಯ' 
- ಜಿ ಧೆ 
ಹ ಸ ಸಂಸ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
N ಕ ಶಿಘಾರಸ್ಸು;. 
ನ 2] ಲ೬ನರಸಿ೦ಹಸ್ಥಾವ ಕೃಪಾ. ಪೋಷಿತ ಸ 
383, [2017681327 5 ಈ . ಸೋಲಾರ 100000 
38 [20176R147| ಕನ್ನಡ ಮಿತ್ರರ ಕೋಲಾರ Sooo 
ನ ಶ್ರೀಡಾ ಪಂಜತಪುಪರಾವ ಹರಿಕಥಾ ರ 
385 | 20i8GR167 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲು ಸಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ 100000 
386 | 20176R369 ಶ್ರೀ ಡಾ) ಎಫ್‌ಎಮ್‌. ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) “ಕೊಪ್ನಳ. 100000 
387 [201868415 [Neu ಕೊಪ್ಪಳ - 100000. 
KW ನಿಸರ್ಗ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗಾಕನಗ RE _ 
388 | 2007GR8T) [ ರೆಸಂಭಿರಿ ಕೊಪ್ಪಳ | 50000 
389 [201768122113 ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸರಗ ಸ್‌ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಪ್ಪಳ 100000 
390 |20176RI98 ಶಕುಂತಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೆರಿ) ಕೊಪ್ನಳ f 50000 
fy ಶ್ರೀ ಆದಿಶ8 ಮಹಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು Ro i 
391 |2018GR3062 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಸಂ _ ಕೊಪ್ಪಳ J 50000 
392 | 20176R147 ಶಸ ಶಾಲಡಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ರ | ಕೊಪ್ಪಳ P 100000 
N 
393 | 20186R513 [ಕೊಪಳ ಜಿವ್ಪಾ ನಾಗನ ವೇದಿಕೆ ಸೊಪ ಕೊಪ್ಪಳ sooo 
58212 [ನ್‌ ಗುರು ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು. - § 
394 20lbCRe42[ ಲಿತಕಬಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಪ್ಪಳ 50000 
395 | 2017GR126 |ನೌರಬಿ ಸಂತ ನೃತ್ಯ ಕವಾ ಸನ್‌) ಕೊಡಗು 50000 
396 [0186RI ISS Fea ಕೊಡಗು }° 500] 
397 [20176R1927|5ಂವೇರಿ ಕಲಾ ಪರಷತ್‌ ಕೊಡಗು ೫ 50000 
398 | 20086R294 [Be MD Sg ST ಸರ ಗುಲ್ವಿರ್ಗ 50000. 
399 | 201868500 ಶ್ರೇ ದೇವಿ ಸರಸ್ಥತಿ ಕವಾ ಐಳಗೆ ಸಂಘ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
400 201856312 ಗಡಾದ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ವಿವಿದೊದ್ದೇಶಸ್‌ವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
ai —— — W ೩ 
N ¥ ೬ ಹ ನ ಸೇ « ky - 
401 | 20186R5 5: ಪಂಡಿತ್‌ ಪ್ರಬ್ಟರಾಜ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಕಸ್‌ವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
ಸಂಸ್ಕೆ (ರಿ) f 
12 | 201768557 ಶೀ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ ಗಾನ ವೃಂದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
03 | 201808687 ಗುರು ಕುಮಾರೇಪ್ಪರ್‌ ಸಾಸ ವಾನ್‌ 50000 
404-| 20086R725 ಸರಸತಿ ಸ೦ಗೀತ'ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 5 50000 
7 ಶೀ ಶಿವಶರಣ ಪವಾಡದ ಕೆಲಾ 2 
2 | ( Ny 
405 | 2NNGRTIG ಮಂಡಳಿ. ಸೇಡಂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ _ 50000 
77 [ಕರ್ನಾಟಿಕ್‌ ಕಲಾ'ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥ್‌ % 
406 | 2018GR877 5) ಕಲಿಜದ ಗುಲೃರ್ಗ 200000 x 
ನ ಶ್ರೀ ವೇರ್‌ ಸೋಮೇಶ್ವರ್‌ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ X 
407 | 2018GR883 "ಸೇವಾ ಸಂಪ (ರ) ಗುಲ್ಕರ್ಗ 50000 
408 | 20186R938 [ಕಲಾ ಸೌರಭ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ (8) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
309 |20186R107[ಸಿದ್ದಶ್ರೀ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸರಸ ನ; ಗುಲ್ಬರ್ಗ pl 50000 
0: |2OTEGR 1048 fegoris ಜ್ಯೋತಿ ಜಸಪದ್‌ ಸಂಗೀತ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಗುಲ್ಕರ್ಗ 350000 
41 20180R 1077|ರಲಗ ಸಂಗವು ಕಲಾ ವೇವ್‌ ನವ ಗುಲರ್ಗ To] 
412 [20086R1136, ಶೀ ಪುಟ್ನಿರಾಜ್‌ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಅಭಿವದ್ಧಿ | ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 
ಸಂಸ್ಥೆ (ಗಿ) 
rh ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗಾ ಮಾತಾಶ್ರರಾಷ್ಟಾ q 
ಕ ಗವಿಕಲರ ಸಂಪು ರಾಯ ಗುಲ್ಯರ್ಗ ೨0000 
§ ಪ್ರೀ ಶಠಣ.ಕವೆಲಿಂಗೇಶ್ವರ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗ ಣಿ PN 
283 | ಸ್ವೀ ಸೈಲ ವ್ರ: 
SRS ಅಭಿವದ್ಧಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) R ಗುಲ ಸ್‌ | 100009, 
313 |20186R)4110]ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸೇವಾ ಸೆಲಸ್ನೇ(ರಿಃ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 
316 |2018GR 1417 ಸಗ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಸ್‌ವಾ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
Ne ( ke A 
scr 1431 [ಶೀ ಬೀರಲಿಂಗೇತ್ನರ ವಿವಡ್ಲಾಡಡನ ಷಾ ವ Hae R ಇ 
AZ [2018GR143} ಸೇವಾ ಸಂಘ eae ಗುಲ್ಬರ್ಗ, 50000. 
$11 [2ನ ದೇವಿ ಸಂಗತಸಾಪತ್ಯ ಸಾಸ ತಿಕ § 
21 5. ್ಯ, py 
318. |2018GRI31] ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಸಂಸ. (೦) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 


2 x ಧನಸಹಾಯ 
ಫ.| ಅರ್ಜಿ ಮಿ 3 ನಾ 
ಸಂ ಸಂಖೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
|e" ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
a19 [2018GR1565 [ನಯನ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಜನಪದ ಕಲಾವೃಂದ ( ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
i BNSORIETO eS NOSE ಸoNತ ವಾವಧರ್‌ಸಂಘ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
1 PosORI6S (ಹಲಸಿ ಆಲಾನಿಕೇತನ (ರಿ). sy 50000 
ಶೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ 'ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ. y 
422 [208GR1707[ 3 ಸಂಸ, (6) ಗುಲ್ಬರ್ಗ 75000 
5 [0i00R1819|5ನ ಸದುರು ಕಲಾ ಸಂಸ್ನರಿ 2 ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000. 
324 2011681822 ಶ್ರೀ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸೆಂಗೀತ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 
125 [201861831 ಗಾನ ಗೆಂಧರ್ವ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕೆ ಸೇವಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ) ಗುಲ್ಬರ್ಗ | 50000 
mci ಸಾದನಾ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಸಂಘ (೦) ಸುಲ್ಯರ್ಗ 50000 
p cy Fe pre f 
427 |2018GR2036 [ನದಲ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಸಲಿಗೀತ್‌ ಕಲಾ ಸಂಘ್‌ ಗುಲ್ಬರ್ಗ 50000 
| [5 ತಸನಪುರಂಧರ ಕಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ 
428 [2018682123೦ ಶಿಕ ಕಲಾ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರ ಗುಲ್ಯರ್ಗ 50400 
R |ಜ್ಯದವಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ.ಯುವ ಕಲಾವಿದರ 
129 208683705 [ ರ ಾರಸ್ಪುತಿಕ ನೃತ್ಯ ಸಂಘ (ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ. 4 ಗುಲ್ಬರ್ಗ 100000 
ಮಃ 
ನ py 
430 2017 ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ," ಗುಲ್ಬರ್ಗ 150000. 
GME ಹನ ಪೋನಿ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಕಲಾ ಸ೦ಸ್ಮೆ ರಿ) ಗುಲ್ಬರ್ಗ ji ooo | 
208GRIOY ಪಾಲು ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕ (6) ಮೈಸೂರು 50000 
0186R250 [ಶ್ರೀ ಸರ್ನೇಶ್ಯರಾ ನೈತ್ಯಾ ಕಲಾಮಂದಿರ ಮೈಸೂರು 50009 
0868527 [ನಿರಂತರ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ (ರ) ಮೈಸೂರು ಸೂರು 800000 
55 | 208GRISS (CONSE A ಮೈಸೂರು 200000 
56 0G (ಜನಪದ ಕಲಾ ಸಿಂಚನ ಪ್ಯೈಸೊರು 50000 ” = 
37 [SOaGRIS6 [Sri Krishna Giana Sabha, Mysore. ಮೈಸೊರು: 100000 
158 | 2007eskcn ನಂದಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ದತ್ತಿ ಮೈಸೂರು 200000 
355 | 01768106 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಟ್ರಸ್ಟ ಮೈಸೊರು } 50000 ಸ 
440 | 0ISCRS8H \APRAVARMBE 7 ಮೈಸೂರು 150000 
i [20180858 [ಗಾನಭಾಲತೀ (ರಿಜಿಸ್ಫರ್ಡ್‌) ನ ಮೈಸೂರು 100000 
C3 | 080896 [ರಾಯ ಗಾನ.ಸಬಾ ” ಮೈಸೂರು 50000 
5 0070KR9 [ಹಂಸದ್ದನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ರಿ ಮೈಸೊರು 160000. 
Fi [2018GR1I26|P RTHIPPESWAMY TRUST ಮೈಸೊರು ೨90000 
45 P07IGRISS1 ನೊಪುರ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಲಸ ತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ರಿ) ಮೈಸೂರು 50000 
446 [2007682163 [RANGASANGAMA ಮೈಸೊರು 50000 
47 0G 15> |Raneay gana Trust MYsuru - ಮೈಸೂರು 100000 
7 wn ಸ್ಟ್‌ 
18 |2018GR2266 is ಸಂಗೀತೆಸೆಭಾ ಚಾರಿಟಿಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಮೈಸೂರು 200000 
415 | 20076RS02 [NADARANGA ಮೈಸೂರು 200000 
150 | 2607670 [ಕದಂಬ ರಂಗವೇದಿಕ ಸೂರು 300000 
351 | 201768503 ಸಂಚಲನ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 200000 
152 | 20186R13) ಅಭಿಯಂತರರು ಮೈಸೂರು 500000 
453 | 2017GRI25 Nadavidyalaya (R) acodemy of music and dance ಮೈಸೂರು 100000 
Ta NER ಲಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಅಕಾಡೆಮಿ (ರಿ). ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು 50000 
ಇಂದಾನೆ _ 
155 | 20ropse EPS ಶ್ರೀ ವೀರಸಿಂಖಾಸನ ಮಠ ಸುತ್ತೂರು ಮೈಸೂರು 200000 
ಟ್ರಸ್ಟ (0) 
356 [2017682397 (5 ಸಟಿರಾಜ ಪೆರ್ಫಾಮಿ೦ಗ್‌ ಆರ್ಟ್ಸ್‌ ಸೆಂಟಿರ್‌ ಮ್ಹಸೂರು 50000 
7710065 |ನಲದಿನಿ ಸೌವಾಸಮಾಜ ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌ (ರ) ಮೆಂಡ್ಯ 50000 
1358 |2017GRI182 ISRISA1 SANGEETH TRUST (R} MANDYA ಮಂಡ್ಯ 50000 
335 T50176R3329 |Chidembaronatesha Natya Shale ಮೆ೦ಡ್ಯ 50000 
360 [2017GRI6SS Gurudey Academy of Fine AS ಮಂಡ್ಯ 300000 - 
det [20176R1928|ದೈಶ್ಯ ಟ್ರಸ್‌ (ರ) ಮೆರಿಡ್ಯ_ 50000 


—— 
ಕ| ಅರ್ಜ ಧನಸಹಾಯ 
2 ಸಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ 'ಸಮಿತಿ 
ಸು೦| ಸಂಖ್ಯೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
462 |20076R2474 ERAT ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಸ್‌ ಮಂಡ್ಯ 300000. 
463 [20176R2475 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಔಸೆಗಘ ಒಕ್ಕೂಟ (ರಿ; ಮಂಡ್ಯ ' 100000 
464 | 2017GR927 [ರಂಗಸಿರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಲಾಬಳಗ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಜೊರು 100009 
N », 5/ಪತಿಭಾ ಸುಗಮ ಸಂಗತ ಸಂಸ್ಥೇರಿ) 
465 |20176R1405 ಯರು ರಾಯಚೂರು 200000 
“66-)20176R1750 | ಕಲಾದೇಿ ಕಲಾ 'ಬಳಗ:ಹವ್ಯಾಸಿ ಸಾಟ್ಯಸಂಘಃರಿ))--....... 'ರಾಯಜೂರಠು 100900°--- -.- 7 
467 |2018GRI838 [Fe ಸಂಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ರಾಯಚೂರು 150000 
468 20176R1 15 [Goonies ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಸ್‌ವಾ ಸಂಘ ರಾಯೆಜೊರು | 100000 
969 |2017GR1596 ರ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಬಳಗ (ಈ) ರಾಯಚೂರು 50000 
76R185|ರ೦ಗಚೇತನ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃಘ ಹಾವ y 
470. |2017GR 1843 ಸಂಘ ಜಾಲಿಬಿ ರಾಯಚೂರು 50000 
37% [2070S [ನ್‌ ಲೈನ್‌ ಯುವ ಪ್ರಸ್‌ ರಾಮನಗರ ET) 
472 | 2018GRI84 |mMagedi Kempcgowda Samskruthika Kila sangha ರಾಮನಗರ 100000 
473 |.20186R633 Na ATHUNGA KANNADA SEVA SANGHA WW ರಾಮನಗರ 50000. 
| 
4 | 2018GRES8 [KARNATAKA SAHASA KALA ACADEMY (Ry ರಾಮನಗರ 200000 
30 NAVA JAGRUTHI YOUTH. SOGATANS 
475 | 2017GR830 CULTURAL TRU ರಾಮನಗರ 30000 
76.) 20186R956 [Sri Veerabhadira Janapad Foie Sangha ರಾಮೆನಗರ 50000 
472 |20 F8GRT106 [Siri Sai Foundation {R) sis ———— 50000 
378 |017GRTISS|AioN 3 FO (8) ರಾಮನಗರ 150060 
479 2018CR1209 JArpitha Choficble Trust (R) ———ರಾಮನಗರ J “0000 
FT [2017614 SI KALA MATTU SAMSKRUTHIRA ರಾಮನಗರ 50000 
181 |2018GR i795 [KALPASHREE PERFORMING ARTS CENTRE ಹಘುನಗರ 3h 
TRUST KN 
- | 
“82 | 20186R293 |ಸಮ್ಟದ್ನ ಗಾಮೀಣಾಭಿವ್ಯದ್ನಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ನೋಂ ಮಾಗಡಿ 100000 : 
483 [2018GR 8500S ORI E ರಾಮನಗರ 30000 
384: | 20076RI36 | PARINITHIKAARENDRATISACAR ಶಿವಮೊಗ್ಗ 300000 1 
485 ] 080K NGS Oy ಮೊಗ 100000 
5 SHRI MAHAGANAPATHI VEERANIANEYA 
486 | 2017GR410 KALA PRATHISTANG ೬ ಶಿವಮೂಗ್ಗ 50000 
487 | 20186R5i5 ಕವಿಕಾವ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ 500000 
488 | 20176RS65 ಸಹಾದ್ರಿ ಸುಗಮ ಸರಗಾತ ಆಕಾಡೆಮಿ ಶಿವಮೊಗ 150000 
989 [20176RSIS ಸಮುದಾಯಶಿವಮಾಗ್ಗ(ರ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ 200000 
390 | 20176R859 [sco ಟ್ರಸ್ಟ (ರಿ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ Iz 150000 
491 | 20I8ORIT Samskruthi Samaja Trusi (A) ಶಿವಮೊಗ್ಗ 200000 | 
2 | 2017GR989 Sri Guruguha Vaaggeya Prathisthana Trust (R } ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 100000 
393 |20176R1 1285 ಕಣ್ಣೇಶ್ನರ ಜಾನಪದ್‌ವಾ ಸಂಘ ರಿ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ 300000 
324 20180R1129|8ನ್ನರ ಮೇಳದ ತಾವಾನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 236000 
5 |201SGRIT34/3¢ ತವಾ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾನ. ಶಿವಮೊಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000 
96: |20186Ri648 ನಾಟ್ಯಶ್ರೀ ಕಲಾತಂಡ ವಷ 00000 
397 |20186R1655 [SANK ETHISANGEETHE SABHA ಶಿವಮೊಗ್ಗ 100000 
398 |2007GRI669|SAGARA SANIBHRAMA CULTURAL TRUST ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 100000, 
399 20170208 AIS ನಾಟ್ಯಾವಯೆ ಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 200000 
500] 30/76R55 Kamataka Rajya Katavidara OTST” ತುಮಕೂರು ooo” 
501 | 2012GR76, dg ಪ್ರಿಯ:ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾಸಂಘ ತುಮಕೊರು ™ 10000" ] 
p ISWARA SINCHANA SUGAM SANGEETA f 
502 | 20176R101 [AND JANAPADA KALA SAMSTE (R) ತುಮಕೂರು 100000 


3. wರ್ಜ ೫ ಧನಸಹಾಯ 
NR ಸಂಖ | ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
A ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
FG f208GRIS [St Vinayaka Samskruthika Kata Sanedha (R) ತುಮಕೊರು 100000 
SRI SALADI GRAMEENABIRUDDY 
R269 [A MESTHE (F} Ke | °° ತುಮಕೂರು _ 100000. 
ಗ CE 'ಬ್ರಹಪಶೀ ದ್ಯಾವರಪ್ಪಾರ್ಯ ಅಚಲ ಭಜನ ಕಲಾ F 
505. | 2007S |p bas 5) ತುಮಕೊರು 150000 
506 | 20i8GR61)) [Orameeng Kriyathamaka Ranga Thonda (RY ತುಮಕೂರು 200000 
507 | 2015GR629 INATAKAMANE (R) [ ತುಮಕೂರು 600000 
¥ i [AMARESHWARA VHAYA NATAKA KN REA 
508. | 2018CR91? | ANDALR) 'ತೊಮಕೂರು 150000 
55 | 201868೨71 |ಶೀ ಸಾಯಿರಾಮನ್‌ ನೃತ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತುಮಕೂರು 150000 
K ಶ್ರೀ ಶುಭೋದೆಯ ಕಲ್ಮರಲ್‌ ಅಂಡ್‌ ರೂರಲ್‌ - ್ತ 
510 201868580 [ನ್ರ್ರಪಮಂಟ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ ತುಮಕೂರು ) 50000 
5t1 |2018GRI005 Es ನೃತ್ಯ ಕಲಾ:ಮಂದಿದ ತುಮಕೂರು 150000 
ಸ್ಸ 
572 [2018681038 [ಕಲ್ಮಶ್ರೀ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ತುಮಕೂರು 100000, 
515 |20176R1538|ಡಮರುಗೆ ರಂಗ ಸಂಪನೂಲಕೇಂದ್ರ (ರ) ತುಮಕೂರು 200600 
514 | 20180R74 |ವಿಶ್ಯದೀಪ್ತಿ ನೃತ್ಯ ಲಹರಿ. ಅಕಾಡೆಮಿ:ಟ್ರಸ್ನಿ (ರ) ತುಮಕೂರು: | 50000 
[515 2017GR1301 IER ಮಾತಾ ಚಾರಿಟಿಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ತುಮಕೂರು 3 250000. 
K ಶ್ರೀ ಇಡಗುಂಜಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ'ಯಕ್ಷಗಾನ 
RR CS f 
516] HGR ae, ಫರೆಮನೆ (ರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ lk 1000000 
& SUPA CHARIFABLE FOUNDATION(R) JOIDA - HN TE 
517 suo [UF AR KANNADA ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 200000 
[ 34 | 5015626 |ಗೂಕುಲ ಬಾನ್ತುರಿ ಗುರುಕುಲ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಈ) ಉತರ ಕನ್ನಡ Toone 
5% | 2018GR299 [Shri Mehaganapoti Yakshagana MandaliHanajibait ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 300000 
530 | 0176837 M್ಷಲೊೋಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ _ 300000 
52) | OVTGRS8H [Stree Anata YakshaKala Prathiston siddapur + ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000 
322 | 30186R೪08 [ನಾದಶಂಕರೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000 
~ Nn ಮ 
523 |201%6R1000|ಪದಶ್ರೀ ಚಿಟ್ಟಾಣಿ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಕೇಪು ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌ (ದಿ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ೨0000 
| 
521 (DOTSGRIINS|GONASNOG $Y, 10.) ಉತರ ಕನ್ನಡ 100000 
[55 [BoscR1253SHABARA ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ON ET 
5 ರೀಂಕಾರ್‌ ಮೆಲೋಡೀಸ್‌ ಆರ್ಟ್‌ ನ್‌ 
526 J2uzgnize ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ (ರಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000 
[327 [S018GR 180 [Yaksha Shalala ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 1000000 
201768150 [ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 100000. 
200TGRIS8S|SWARANJALI (R] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 500 | 
ವ R ಕ್ರೀ ಫೋಡಿಗಡೆ: ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೆಲಾ sr 
530 P20I8GRIH [03 oycEBS ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 140000 
i [2017681788 ಸುಪಿರ ಸ೦ಗೀತ ಪರಿವಾರ (ರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ pi 50000 
532 | 20076890? ಶೀ: ಹುಲಿಸಿಧ್ದೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷ ನೈದಿಲೆ ಕಲಾ ಬಳಗ ರಿ 'ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: 50000 
535 [20150R155|ಯಕ್ಷಡಲದನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 100000 
53 'ಕಲಾಭಾಸ್ಕರ (ರಿ) ಇಟಗಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 100000 
FER ನ BHARAT MATA MANDIR SAMSTAN ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ FANNER 
} ಕ - ml, 
ಬ un, [SHRIRAJARAIESHWARI YAKSHAGANA ಕಂ 
536 ORIST6 SA STHELR) MANCHIKERL pe ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 5೦೧00 
EOI [PRERANA SAMSTER) GUND JOIDATK | ತರ ಕನಡ {00000 
2018GRIO [SAMHITA MUSIC FORUM (R) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50006 
2076R375 [shambhu Shishya yakshgana pravistana. siddapura ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000 
340: | 30186} ಒಡ್ಲೋಲಗ(ರಿ) ಹಿತ್ತಕ್ಯ ” ETNA EG ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ { 200000 
341 | 20176R% [ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ. 100000. 
< ೫ [ಭಾರತಿ ನ್ರತ್ಯ ಕಲಾ ಸೇ೦ದ್ರ ಸಮಿತಿ (ರಿ; _ 
542 [2017681280 ಹ 4 ಸಹಾ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 50000 


ಧನಸಹಾಯ 


367 | 2076895 [ody dro (ರಿ) ಉಡುಪಿ 


569 | 20186R6I6 
570. | 2017GR708 


368 |2018GR2090 [DARE 8ನ ರಿ.ಬ್ವೈಂದೂರು 
ಶೀ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಜಾನಪದ ಯವ 


4 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸ) ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
543° [2017GR221S KA ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸಾರವಾರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 50000 
54 } 20176R29 |S ANT ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ ರ) ಉಡುಪಿ 50000 
545 | 2017GRI16 ನೀಲ ಜನಾರ್ದನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಮಂಡ ಉಡುಪಿ 100000 
546 | 20176R120. [dg ಕವಾಕನ (0) ಉಡಸಪಿ 200000 
-547-|-2017GR166 [5ಬ ಗೆಳೆಯರು ವಿ) ಉಡುಪ me [oe ಉಡುಪಿ — 250000 
548 | 20176R220 ಶೀ ದೆರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಯಕ್ಷಗಾಸ-ಕಲಾಕೇಂದ್ರ (ರಿ) ಉಡುಪಿ 100000 
20186R228 ಕನ್ನಡಸಂಘ ಸಾಲತಾವರ ರಿ). “ಉಡುಪಿ 450000 
201868309 [ರಾಗಧನ ಉಡುಪಿ (6) ್‌ ಉಡುಪಿ 50000 
20176R32| [ನಿನಾದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಅಕ್ಟಾಡರೇ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (6) ಉಡುಪಿ -/ 50000 
20176R368 [KALAPEETA KOTA ಉಡುಪಿ 50000 
3018648 ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು. ಪೀಠ ಕಾಂತಾವರ (ರಿ; ಕರ್ನಾಟಕ ಉಡುಪಿ 300000 
೫0180೧654 |ನ್ಪತ್ತೆ ನಿಕ ತನ ಫಾಡವಾಡಾ ಉಡುಪಿ 150000 
20176R683 [ಸುಮನಸಾ ಕೊಡವೂರು ಉಡುಪ (ರಿ) ಉಡುಪಿ 200000 
20186R770 J೦ಗೊಂು (6) ಉದು ಉಡುಪಿ 250000 
337 | 20186R836 |ಯಕ್ಷಾಲತರೆಂಗೆ (ರಿ). ವ್ಯವಸಾಯೀ ಯಕ್ಷತ೦ಚ ಉಡುಪಿ 50000 
558 | 2017GR866 'ಯಕ್ಷಸಮೂಹೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ. ಉಡುಪಿ 50000 
339 | 20186R943 [ಕಲಾನಿಧಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗ ಉಡುಪಿ 50000 
560 | 2018CR951 JSedomeN ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಷ್ರಾಸಈ ಉಡುಪಿ =—Sh000 
561 PoNGRIN]Sನಖವು ವೇದಿಕೆ ರಿ] ಕಟಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ 200000 
£562 50170RITE Ne ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸಂಘ (7 g ಉಡುಪಿ 50000 
363 |2017GR 1869] Odgnoನ ಕಲಾಕೇಂದ್ಬ ಹಂಗಾರಕಟ್ಟೆ- ಐರೋಜ-|- ಉಡುಪಿ 200000 
363. 20176R2009| Fo SSS) ನಃ ಉಡುಪಿ 150000 
365 |20186R3087 ರೀ ನೃತ್ಯಾಲಯ'ರ) ಕರಾ a ———— 50000 
S¢h |20176R2225 [NAMA TULUVER KALA SANGHATANE (RJ ``ಉಡುಪಿ 500000 


50000 


L ಸಂಘ. ಕಾಖಂಡಕಿ ಖಿಜಯಪುರ ಸ 
್ಥ ವ್ಯ 
57) | 20186R736 ಶ್ರೀ ರವಣಸಿದ್ದೇಫ್ಸರ ಡೊಳ್ಳಿನ ಕರಾ ತಂಡ ವಿಜಯಪುರ 50000 
4 ಸವನಹಲ್ಲಿ Nl 
572 [20076k1089 ಯುನ ಮಕ್ಕಳ ಆಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಿಸ್ಟ. ವಿಜಯಪುರ | ವಿಜಯಪುರ 50000: 
ಸ ಶ್ರೀಗುರು ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರತಷ್ಯಾನಈ) pF ಇ 
373 |20ISGR 1190 ಬಿಜಾಪೂರ ಗ ವಿಜಯಪುರ 50000 
T 
574 201g 59D ಕರೆಬಸನೇತ್ಯ ಬಿವಿಧೋದ್ದೇಖಗಳ ಸ A 
ST AMEGR SG ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿ | ವಿಜಯಪುರ PN 50000 
275 | 2018CRI ANON ಸಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ [ ಯಾದಗಿರಿ {1 200000 
576 20) 86RI325 Hc ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ EQ ಯಾದಗಿರಿ 50008 
37? |20176R1359 |ಸಗರನಾಡು ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ) ಯಾದಗಿರಿ 50000 
378 | 20186R909 J ಸಾಲಸ್ಟೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷಪ್ಲಾನ ಕರಗಂಪಾಡ ಯಾದಗಿರಿ J 50000 
579 3|ಶ್ರೀಗುರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವ್ಯದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾದಗಿರಿ Blk 50000 
380 | 2018GR148 [Gouitan Swarasinchana Samskruihi Samesthe (R) | ಯಾದಗಿರಿ 300000 
fy ಕಲ್ಯಾಣ ನಾಡುಸಾಹತ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಫು 
2 2 ತ್ರಮತ್ತು 

381 |2017GR2188 ಸುಡಿಸಿಲ ಟ್ರಸ್ಟ ಯಾದಗಿರಿ 50000 
332 | 20180R373 [HN ನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಇತರೆ 100000 


ಈ KS ರ್ಟಿ "ಧನಸಹಾಯ 
ಸ ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು . ಜಿಲ್ಲೆ ಸೆಮಿತಿ 
ಸ ೦ಖ್ಯೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
5 | 0i6ORAS [GURGAON RANNNADA SANGHAS ಇತರೆ 200000 
20186988 [ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸಂಘ ಖಾರ್‌ ಘರ್‌ ಇತರೆ 100000 
Soon ಗೋವಾ ಕನ್ನಡ ನಮಾಜಷಣಜ ಎ ....ಅತರೆ 500000 
546 T20186R101ಕನಾ£ಟಕ ಸಂಘ: ಕಲ್ಯಾಣ ಇತರೆ iN 100000 
ಶ್ರೀರಂಜನಿ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ (ರಿ. ಡೊಂಬಿವಲಿ 
587 [2018GRI127| 100000 
3 (ಪೂರ್ವ). ಇತರೆ | 
a [2on0n1372|5೦ದನರ್ಪಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಕಲಾ....-..!...--- ಇತರೆ ~~ | = - 100000° 
'ಸರಘ (ರಿ) 
5 [0a ಕರ್ನಾಟರ ಸಂಘ ಅಹಮದಾಬಾದ ಇತರೆ 100000, 
560 DoscR2ni ಆದರ್ಶ ಕನ್ನಡ ಬಳಗೆ, ಅಕ್ಕಲಕೋಟ ಇತರೆ 50000 
591 [>0186R1589 [ಕನ್ನಡ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಇತರೆ 50000" 
7595 30170RIT [ಹಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ (ರ) ಇತರೆ 1000000, 
595 [2017682571 [Ranga Kutcer (R} ಇತರೆ ie 50000 
TOTAL 91475000" 


(ಪಿ.ಎಸ್‌: ಮಾಲತಿ) \s\ x\tn 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ. 
(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಖೆ). 


ರ 
rr 
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ರ್‌ SSUES ನ ಧನಸಹಾಯ 
| ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸಂ।| ಸಿ೦ಖ್ಯ IB ೨ ಫಾ ರಸ್ಬು 
} [5018AR1041 VAAL ಹ 50000 
3 | 2017AR576 eT uppat ಗ 50000 
3 | 2017ARY3 |RADHIKAN. G ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
4 | 207AR41 |Ramling Belkote ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
$ | 2018ARI21 |NUALUNGAPPA B HALVI ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ mil 50000 | 
6 | 208AROAM |bhevani GS `ಜೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
7 2018832 |[ಅನಲದ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌ 'ಜಿಂಗಳೂರು ನಗರ t 75000 
5 | 2018೫565 ಶೀರಾಕಾ೦ತ್‌ ಶೇಖರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ವಗರ | 75000 
ವ |3| 2018AR39¢ [Shivakumar Jaknatli ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 50000 
| 2047AR422 [ಸರಸ್ವತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


11 | 2018AR449 [ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಬೀ ವೀ 
—— 
j> | 2017AR506 ಸಮೀರ್‌ ರಾಬ್‌ 


12 | 2017ARSD6 No 

13 | 2018AR518 ಮಹೇಶ್‌ ಕುಮ್ರಾರ್‌.ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಗರ 75000 } 
Ta 20ARS (ಅಂಬಿಕಾ ನೈರ್‌ ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 

Ts [2018ARS >> jsuiilpa 8 Holi ಪಂಗಳೂರು ನಗರ | 50000 


—— or 
16} 2017AR597 [Manik Patil K 

—T 
17 | 2087AR611 [Abhijit J K 


ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


3M7ARGIS |Channaveer Shanker Shetty 'ಚಿಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
2018AR627 \Adithyaa Sadashiv ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
2017AR768 |Swapna Patil ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
21 | 2018AR776 [ಕಾಳಿದಾಸ್‌ ಬಿ ಸೋನಾರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000 
22 [Z07ARTES Manjunath Honnapura ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
23 | 2018AR878 } |chalimeswamy G H ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ I§ 75000 
24 |2017AR935 |ಉದಯ ಡಿ ಜೈನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
23 | 2017೩976 ಶಾ೦ತಾ ಪ್ರವೀಣ್‌ ಕೊಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 | 
26 20I7AR 1007 (SAMEERANA JOSH ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
27 [2017AR1061 |Mallikarjun S Patil ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 15000 
28 |2018AR1105 [SHRUTI KANTA ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
3 [2018AR1152 [ಅಂಜಲಿ ಅಂಬಳಿಕೆ ಹಿರಿಯಣ ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 50000 
30 |2018AR}243 |G SOMASHEKHAR: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 


1 |2018AR1255 |[SHANTIVASU ಇಕ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
2 |2018AR1258 |venkatesho - i ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 


4 & _ ಧನಸಹಾಯ 
bon p ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸು೦] ಸ೦ಖ್ಯೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
33 |2017AR1284 [Shilpa Kabbinakani ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 

34 [2018AR151 [ಶೀಲ ಸಿಧ್ರಮಪ್ಪ ಧೋತಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 75000 

35 | 2018AR218 [ಬಸಪ್ಪ ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಹಡಗಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 

36 | 2018AR501 |ಶಿಾನಂದ ಬಡಗೇರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 75000 

37 | 2018AR801 [Ronse ಚನ್ನಪ್ಪಗೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟಿ . 50000 

38 | 2017AR804 [Kasim Kanasavi ಬಾಗಲಕೋಟಿ” Ik ೨ 75000 

39 | 2087AR970 Shivashankar Pochagundi ಬಾಗಲಕೋಟಿ 75000 . 
40 |2018AR1134 [ಬಸಯ್ಯ ಗವಿಯರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 75000 

41 | 2017AR373 Vivek S/o Narsingrao kulkarni ಬೀದರ 75000 

42 | 2018AR429 Santoshkumar s/o Revansiddappa. ಬೀದರ 50000 

33 | 2017AR684 [Kahkashan Nazncen ಬೀದರ  " 75000 

44 | 2018AR69] |8ರಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಬೀದರ” N| 75000 ] 
45 | 2018AR877 [ನೆಲ್ಲನ್‌ ಬೀದರ 75000 

ie [oss ವಿಶ್ವಾಸ್‌ ಬೀದರ 75000 

47: | 2018AR93?2 [Sangeeta D/o0 Gangaram Dunage. ಬೀದರ 50000 | 
48 |2017AR1000|SO 5 SO ್ಷ ಬೀದರ” 0 
49 |2017AR1071 ಶೇಕ್‌ ಮುಕ್ತಾರ ಬೀದರ 50000 

50 {2017AR1267 [Sangeeta D/o suryakarith jopate ಬೀದರ. 75000 
51_|2017AR1323 [ನಾರಾಯಣ್‌ ಎಸ್‌ಹುಂಬಾರ... ಬೀದರ 50000 — 
52 | 2017AR375. Mallikarjuin Mahamuni - - ಬಳ್ಳಾರಿ 75000 . 

53 |2018AR1159 [ಶಿವಾನಂದ ಎಚ್‌. ಬಂಟಿನೂರ ಬಳ್ಳಾರಿ 75000 / 
54 | 2018AR333 [ಸವಿತಾ ಎಸ್‌ ಕುಂಬಾರ ' ಬೆಳಗಾವಿ 75000 

55 | 2017AR342 [SUSHIL TARBAR ಬೆಳಗಾವಿ “ 75000 
56 [ 2008AR489 'ಡಾ.ಪಿ.ಬಿ:ಗವಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ B 75000 
-57 | 2017ARS17 [ಯ್‌ ಎನ್‌ ಬಡಿಗೇರ e ಬೆಳಗಾವಿ - 75000 

58 | 2017AR537 [ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಶಂಕರ ಮಳ್ಗ್ಲೋಲಿ i ಬೆಳಗಾವಿ 50000 

59 | 2017AR923 SIDDAPPA VENKAPPA HAVO ಬೆಳಗಾವಿ 75000 

6 | 2018AR300 [ಸಂತೋನ್‌ ಸೀವಜ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 50000 

61 | 20)7AR637 JRAVI KUMAR AS ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 75000 

62 2HioARs arGes” ಆರ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು |e 50000 

3 | 2018AR1104 [80 ನಿ ಚಿಕ್ರಮಗಳೂರು 50000 

64 2017ARSS4 [iui ಜಿತದುರ್ಗ 15000} 
65 | 2018AR87} £ (maileshi hv |; ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 75000 

66 |2018AR337 [ರವೀಂದ್ರ ಐಜ್‌ ಆರಳಗುಪ್ಪಿ ದಾವಣಗೆರೆ 50000 

67 |2017AR574 [Eshwarp ದಾವಣಗೆರೆ | 75000 
- 68:.}:2018AR796 MAHALINGAPPA A. . - ದಾವಣಗೆರೆ 75000 

9 |2017ART12 [8ರಣಕುಮಾರ್‌ ಎ೦ ಎ ಮ ದಾವಣಗೆರೆ... 50000 

70 | 2017AR407 Rota ಅಂದ್ರಾದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 75000 


r ey ಧನಸಹಾಯ 
a ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
SG ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
nf 2017AR9O [ಗಲಗನಗೌಡ ಎಲ್‌ ಎನ್‌ ಧಾರವಾಡ 75000 

72 [.2018AR348 ವಿನಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಆರ್‌ ಗೌಡ್ರು ಧಾರವಾಡ 75000 

73 | 2018AR404 [Sd Katenahalli ನ ಧಾರವಾಡ 75000" 

74 | 2018AR427 |Raghavendra. M. Belagali ಧಾರವಾಡ 50000 

75 | 2018AR473 [ಹರೀಶ್‌ ಪತ್ರಾರ್‌. ಧಾರವಾಡ 50000 

76 | 2018AR475 5 ಉಮೇಶ ಶೇಟ ಧಾರವಾಡ 50000 

77 | 2018AR496 |Gurusiddappa C Kotur ಥಾರವಾಡ [| - 75000 

78 | 2018AR509 [fagadish Nagappa Gadagin ಧಾರವಾಡ 75000 

79 | 2018AR570 [Rachangouda.F. Somanagoudra ಧಾರವಾಡ 75000 

30 | 2017AR60 [vijay dhongadi ಧಾರವಾಡ 50000 

$1 | 2018AR7I2 |Manjynath N. Karigar ಧಾರವಾಡ 50000 

82 | 2017AR8t9 [ನವೀನ ಕಡ್ಡಾಸ್ಕರ ಧಾರವಾಡ 75000 

83 [201748102 (ವಿಜಯಲಕ್ಷಿ-ಬೀ.ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ | 75000 

$4 [2017ARI3S [dೇಶ ಧಾರವಾಡ 50000 | 
45 [2018AR1321 [yothi ಥಾರವಾಡ 75000 
[36 2087AR28 ನಲನ ಬಾ'ಪತ್ರಾರೆ ಗದಗ 75000 

$7 | 2017AR414 |ಜಾಕೀರಹುಸೇನ ಎಂ ಕೊರ್ಲಹಳ್ಳಿ” ಗದಗ 75000 

38 | 2037AR44] |Nagalingappa G Badiger” ಗದಗ 75000 K 
&9 } T017AR513 |Mariyappa Byadagi ನ್‌್‌ ಗದಗ 50000 

90 | 2077AR526 |ಶಿಪಾನಂದ ಎಸ್‌. ಹೂಗಾರ ಗದಗ. 750 1} 
or | 59184867 [ಸಲೀಮ ತೆಗಿನ ಮಣಿ ಗದಗ 5060n . 
| 2018AR678 ನಮ್ಮನಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಗದಗ 75000 - 
93 | 2018AR948 [PRAVEEN MANOHAR GAYAKAR ಗದಗ 50000 

Fer Tomiansss ಕಾಶಪ್ಪ ವಿ ಕುಂದಗೋಳ ಗದಗ 50000 
95 |2018ARI1146|ಲಕ್ಷನಸಾ ಕಬಾಡಿ ಗದಗ 7500 
96 |2017AR1160 ರವಿ ಎಚ್‌ ಕೂಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಗದಗ 75000: 

97 [2017AR1161 [ಸುನೀಲ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಮುಳಗುಂದ ಗದಗ "75000 

98 |2017AR116S [ನಡ,ರಾಜ ಎಸುಲಕರ್ಣಿ ಗದಗ 50000 

99 SOIBARIITI (oldu ಬಾಕಳೆ ಗದಗೆ 75000 

100 | 2017AR36 [ಶಿವಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ ಹಾಪೇರಿ 75000 

101 | 201748325 |ಬಸಪರಾಜಚಾರ್‌ ಸೆ.ಆರ್‌ ಹಾಸನ 50000 

102 2017AR1062 ಶಂಕರಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್‌ ಹಾಸನ 50000 

103 }2018AR1150 [ಸೋಮಶೇಕರ ಹಾಸನ 50000 

104 | 2017AR588 ಉಮೇಶ್‌. ಕೆ ಕೋಲಾರ 50000 

105 | 2017AR49 |bheemaraya ಕೊಪ್ಕಳ 75000 

106 | 2018AR336 [ಅನುರಾಧ ಬಿ.ಹೆಚ್‌ ಕೊಷ್ಟಳ 50000 

107 | 2018AR816 ಮೌನೇಶ್‌.ಯೂ ಕೊಷ್ಟಳ 75000 _ 
108 |2017AR1100[Gorunath K Badiger ಕೊಪ್ಪಳ 75000 | 


ಕ.|] ಅರ್ಜಿ 


ಸಂ! ಸಂಖ್ಯೆ "ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ 
ಸಮಿ 
109 TRE ಮಠ ವೀರಯ್ಯ ಕೊಪ್ಪಳ 75000 
110 20)7AR168 [Nijaling Mugali ನ ಕಲಬುರಗಿ 75000 
111 | 2017AR240 Subbayya Mahadevayya Nels ಕಲಬುರಗಿ 50000 
112 | 2018AR442 J೦ಂಬರಾಯ ಕಲಬುರಗಿ 75000 ] 
113 | 2017AR466 JRamagiri .P. Police Pail _ ಕಲಬುರಗಿ 75000 | 
114 | 2017AR477 |ಸಯಖ್ಪ ರಾಮ ಹಡಪದ ನ್‌ ಕಲಬುರಗಿ 75000 ] 
H5 | 2017AR486 ನಿಂಗಪ್ಪ ಡಿ ಕ್‌ರ ಕಲಬುರಗಿ 75000 
116 | 2017AR494 [shashikant G Pati ಕಲಬುರಗಿ 75000 
117 | 2017AR507 ಅಣ್ಣಾರಾಯ ಕಲಬುರಗಿ 75000 y 
118 | 2017AR51] [Shivara}S Maddur ಕಲಬುರಗಿ 75000 
19 | 2017AR543 [MALLAYYA S/O NAGAR ಕಲಬುರಗಿ 75000 } 
120 | 20174AR578 MALLIKARJUN V. KORALLI ಕಲಬುರಗಿ 75000 
121 | 2017AR591 }mahesh ನ್‌ ಕಲಬುರಗಿ 75000 
122 | 2017AR59) [ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಪ್‌ ಕಲಬುರಗಿ J 75000 
123 | 2017AR617 [Ashok Kumar ಕಲಬುರಗಿ 
124] 2oisAReST 'SAVITA KOR! ಕಲಬುರಗಿ . 75000 
125 | 2017AR688 [MUNNAPPA LAKSHMAN ಕಲಬುರಗಿ ". 75000 
126 ಕಲಬುರಗಿ 75000 
127 | 2018AR859 ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಸಿದ್ದಯ್ಞಾ - " ಕಲದರಗಿ' 75000 
128 | 2017AR969 ಕಲಬುರಗಿ 75000 
139 |2018AR1054 [SAGAR DANDONTI ಸಣಬುದಗಿ 75000 


130 [2017AR1047 IShreeshail Guded 


131 [2017AR1049 BASAVARAJ V-KAMAJI ಸ § 
132 |2017AR1057 DOULATARAY S DESAI: k 


ಕಲಬುರಗಿ 75000 
ಕಲಬುರಗಿ 75000 


133 |2017AR1090 ಚಂದ್ರಹಾಸ: ವ್ಹಾಯ್‌ಜಿ' ಕಲಬುರಗಿ ' 75000 
134 [2017AR1126 VEERANNA SHILP1 ಕಲಬುರಗಿ 75000 
135 2ONTARIISE Dr ASRohS Shon ಕಲಬುರಗಿ 75000. 
136 J 2017AR126 [NAvRA) ಕಲಬುರಗಿ 75000 
[> 2018AR304 [Veeranna Karadi ಮೈಸೂರು 50000 
138] 2017AR541 MAHANTAVYA KULAKARNI ' ಮೈಸೂರು 75000 
139 | 2018AR850 [ಪರಮೇಶ್ವರ ಎನ್‌ ಮೈಸೂರು 75000 
140 [2018ARTI BE kumara H ಮೈಸೂರು 50000: 
141 |2018ARI27 ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಪಜ್‌ ಎಸ್‌ ಮೈಸೂರು Hl 50000 
| 32.],2017AR131 [ಮಹ್ಮದ್‌ ಉಸ್ಮಾನ ಅಲಿ ರಾಯಚೂರು 75000 
143 | 2018AR524 Jಮನೋಹರ ಪತಾರ ರಾಯಜೂರು 75000 
[ 144 | 2017AR346 [VENKATESAN ™™ ರಾಯಚೂರು 50000: 
145 J 2017AR42] ಪಾಶ್‌ ಆನೆಗುಂದಿ _ ರಾಯಚೂರು 75000 . 
146 | 2017AR84G Ananthapadmanaha R Shastry ರಾಯಚೂರು 75000 


[oT 
ಅರ್ಜಿ 


ಧನಸಹಾಯ 


pe ಸ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸ೦।| ಸುಲ೦ಖ್ಯ ಶಿಫಾ: ರ ಸ್ತು 
147 | 2007AR೫H4 [ಪೆ೦ಕಟೇಶ ಕುಮಾರ ಕೆ.ಎಜ್‌ ರಾಯಚೂರು 75000 
148 |2017AR1055 [Sanjay Kanihal ರಾಯಚೂರು 75000 
i IEE ಶ್ವೇತ ರಾಯಚೂರು 50000 
150 | 2018AR770 {SRINIVASA MURTHY R ರಾಮನಗರ 50000 
151 | 2018AR287 [ಕೋಟಿಗದ್ದೆ ಎಸ್‌.ರವಿ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000. 
152 | 2017AR116 [Satheesha KR ತುಮಕೂರು | 75000 
153 LMOARTT Manjunath K H ತುಮಕೂರು 75000 
154 | 2017AR262 |ಹರ್ಷ . ಏಜ್‌.ಐನ್‌ ತುಮಕೂರು 50000 
155 } 2017ARS49 [ಅಶೋಕ್‌ ಎಸ್‌ ಕೇ ತುಮಕೂರು _ 50000 - 
156 |2007AR1025 |Jಜಗಧೀಶ ಡಿ ತುಮಕೂರು 50000 
157 [2018AR1052 [Naveen Kumar B ) ತುಮಕೂರು 50000 
158 [2018AR1114|ಲೋಕೇಶ ಆರ್‌ ತುಮಕೂರು 50000 
159 }2018AR1250 [Siddaraju P ತುಮಕೂರು 50000 
160 | 2018AR426 [Umesh Naik ಉತ್ತರಕನ್ನಡ | 50000 
161] 2017AR674 [ನಾಗರಾಜ್‌ ಹನೇಹಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000” 
162 | 2017AR732 |Nagaraj. S. Banavalikar - ಉತ್ತರಕನ್ನಡ... 75000 
163 |2017AR1218 [ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅರುಣ ದೇಸಾಯಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ "~ 50000 


2018AR832 |Nೀಶ್‌ 


ಉಡುಪಿ 50000 


 20I7ARG 


ಡಕ: ಮಹಾಂತೇಶ ಎಂ ಪಲದಿನ್ನಿ 


ವಿಜಯಪುರ | 75000 


166 | 2018AR209 [ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ. ಮಾನೆ ವಿಜಯಪುರ " 75000 ಲ 
167 | 2017AR378 |matlikarjun ವಿಜಯಪುರ 75000 
168 | 2018AR437 ಗಿರಿಜಾ ಏಸ್‌ ಬಿರಾದಾರ್‌ ವಿಜಯಪುರ 75000 

201BARAGO |MALLIKARJUN KANNUR ವಿಜಯಪುರ 75000] 


170 | 2087AR626 [NINGANA GOUDA CHANDRAKANTH PATIL ವಿಜಯಪುರ 75000 

| 20¥7AR778 [SOUIANYA ವಿಜಯಪುರ 75000 

172 | 2017AR782 [Vishwanath T Handi ವಿಜಯಪುರ 75000 

L173 | 20¥7AR853 |LINGARAJ KACHAPUR ವಿಜಯಪುರ 75000 
174 |20)8AR1092 JMANJINATH WALI ವಿಜಯಪುರ 50000 

| 175: |2018AR1141 ಅಶೋಕ್‌ . ವಿಜಯಪುರ 75000 
176. 2017AR1 148 [ShrishailS. Hugar ವಿಜಯಪುರ 75000. 

177 | 2017AR1240 |[SHIVUKUMAR HIREMATH ವಿಜಯಪುರ 75000 

178 | 2017ARI93 |ಅಮಿೀನ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾದಗಿರಿ 75000 

179 | 2018AR369 |ಶೀಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮ್‌ ಯಾದಗಿರಿ 50000 

180 | 2017AR464 ಶಿವಕುಮಾರ ಎಂ. ಪಾಲ್ಡಿ ಯಾದಗಿರಿ 75000 

181 | 20F8AR476 {prashant g ಯಾದಗಿರಿ 75000 

182 | 2017AR544 [ಅಬ್ದುಲ್‌ ಬಾಷಾ ಯಾದಗಿರಿ 75000 

EE Gayatri Mantha ಯಾದಗಿರಿ 50000 


184 | 2018AR667 [ಹಣಮಂತ 


ಯಾದಗಿರಿ - 75000 


MO J: 
ಸಂ| ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
185 | 2017AR673 ;ಸುಜಾತಾ. ಅವಂತಿ ಯಾದಗಿರಿ 75000 
186 | 2017AR736 |ನರಸಿಂಹ ಘಂಟಿ ಯಾದಗಿರಿ 75000 
187 | 2017AR739 Jeshwar ಯಾದಗಿರಿ | 75000 
188 | 2018AR759 [ಸುರೇಶ್‌ ಯಾದಗಿರಿ 75000. 
189. | 2017AR803 HJAKKAPPA ಯಾದಗಿರಿ 75000 
190 | 2017AR849 |RUDRAPPA'S TALAWAR | “ಯಾದಗಿರಿ | 50000 
191} 2018AR95S |ಅರವಿಂದ ಟೊಣಪೇ ಯಾದಗಿರಿ 75000 
192 |2017AR1252 |yankappa ಯಾದಗಿರಿ _ 75000 
193.| 2018AR108 [Vishwas.. M ಇತರೆ 50000 
TOTAL 12775000 


ಹ NS _ 
(ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) ‘sls 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ; | 
ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ... 
(ಸಂಸ್ಥೃತಿ ಶಾಖೆ). 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸ೦ವಾ 238 ಕಸಧ 2019, ದಿನಾ೦ಕ:15-07-2019 ಈ 


ಅಮ ಬಂಧ -3 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ವಾದ್ಯಪರಿಕರ/ ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಯೆ ಧನಸಹಾಯ 2018-19 
F RS RAS ಧನಸಹಾಯ 
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
NO ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
1 "2018VA460 [Ashwath K ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 30000} 
2 20NAIT5) [Mohan Ranaganath KK ರಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾರತರ 30000] 
3 2018VA2744  [Krishnappa M ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 30000 
4 2018VA3196  [bV Basavaraju ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 30000 
5 3017VA3630  |ಹಂಸವೇಣಿಬಿಎ. ಚೆಂಗಳೂರುಗ್ರಾಮಾಂ೦ತರ 30000 
[) 2017VA3893 HARSHA KUMAR R ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 30000] 
7 2017VA67 [PUNEETH KUMAR V ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300001 
§ 208VA1S) [sneha surendran ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
? 2017VA205 [ASHWINI SURESH KV `ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30600 
10 2007VA251 ನಿಶಾ ಗಂಗಾಧರ್‌ ಬೆರಿಗಳೂರು ನಗರ MET 
|. 207VAS78 ಗಿರಿಜಾ ಕೆ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000} 
12 20 8VA646 ಯಮುನಾ. ಹಜ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000} 
13 2018VAG4S INayana H ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000} 
IK] 2017V A662 RAMESH DIXITH ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000] 
15 20ISVAIONS  [PAOMANV ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300001 
16 2018VA1126  |BYATAPPA 'ಬೆಂಗಳೂರು.ನಗರ 
17 208VAIIR2 [Murali BR ಬೆಂಗಳೊರು ನಗರ 30000 
I§ 2017VA1186  |MAHESHC ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
15 | ovals [ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ದಿ ಬಂಗಫೂರು ನಗರ 50000 
20 2017VA1730  [ೇರಭದ್ರಾಯ್‌ i ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 30000] 
21 2018VA2281 Niranjana Murthy V ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000} 
22 2018೪2377 [ಮಧುಸೂಧನ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
133 2018VA2906 [RAV TK ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300001 


2017 3266 


Dasegowda M B 


30000} 


2017 A3288 
201843392 


Nagesh T.N 


ಹೆಚ್‌.ಎ ಮಲ್ಪೇಶ ಕುಮಾರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000} 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000} 


27 207VA3547 [Murali BR ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
28 2017V A392) [MAHESH ಬೆಂಗಳೂರು'ಸಗರ 30000] 
29 2017VA3926 _ [VSRINIVAS ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
30 2018VA3991 [VISHWANATH URALA ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300001 
3) 2017೪410 - ]ಮಲ್ರೇಶ | ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಗಡ 30000 
32 2017VA6 ಮಹೇಶ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಗರಾಳ { ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000; 
33 2017VA19 ಮಲ್ಲನಗೌಡ ತಿ. ಬಳವಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000} 
34 2018VA80 ಲಕ್ಷೀಬಾಯಿ ಲಚ್ಚಪ್ಪ ರಂಗಣ್ಮವರ ಸಾ॥। ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000} 
35 2017VA82 ರಮೇಶ ಪೂಜಾರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000] 
3 208A ರಾಮಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕೋರಡ್ಡಿ, ಸಾ।! ವಜಃ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000} 
3 2018VAI53 ಗುರಲಿಂಗಪ್ಪ ವಿ ಕರಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 50000 
38 2018VA1S6 ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಣಮಂತ ನಾವಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000} 
39 2018VAI74 [Ganesh Rayabagi ಬಾಗಲಕೋಟಿ” 500001 
40 2018VA29L ರಾಮಷ್ನ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ವಜರಮಟ್ಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ - 30000} 
4 2018VA340 ಹನುಮಾನದಾಸ ವಲ್ಲಭದಾಸ ಪವಾರ | ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
7 NVA ಮಮಾದೇವ ಹುಣಶ್ಯಾಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 50000 
3 201 8V ASE ಕ್ರಷ್ನ್ಣಪ್ಪ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹಾರೂಗೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000} 
[43 2018V A505 ಉಲ್ಲಾಸ ರೇವಣಕರ್‌ f - ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000} 
ಒಡೆ. ...2088VA50S ದುಂಡಪ್ಪ ಪಕೀರಪ್ಪ ಕರಿಕಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000} 
46 2017೩533... [ನಾಗರಾಜ ಪರೆಶುರಾಮಸಾ ಬಸುದೆ ಬಾಗಲಕೋಟಿ “500001 
47 201 BVASS7 ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸತ್ಯಪ್ಪ ಗುರವ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000} 
48 2018VA59) ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಮ ಹಿಡಕಲ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
49 2018VA6H4 ಚನ್ನಪ್ಪ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಲೋಣಿ ಬಾಗಲಕೋಟ 50000 
50 2017VA643 ಬಂದವ್ವಾ ಸದಾಶಿವೆಪಾವಡಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000. 


ಈ ಧನಸಹಾಯ 
ಸ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
5 ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
5} 2018VA655 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನಬಸಪ್ಪ ತಂಬಾಕದೆ ಬಾಗಲಕೋಟ 30000 
52 2017VA697 ಶೋಬಾ ಸಾಲಿಮಠ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 
53 2018VA757 ಹನಮಂತ ವೆ. ಸುಗತೇಕರ ಹಾಗೂ ತಂಡ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
[ss 2017VA828 ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ, ಕಾ ಹೊಗಾರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000] 
55. 2017VA833 ಭೂತಾಳಿ ಪ ಗುಡೆಪ್ಹಾಗೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 300001 
56 2017VA90S5 [SIDDAROODH SURYAKANT ANKAD | ಬಾಗಲಕೋಟೆ 200001 
52}... 2017N A909. [ಶೇಮತಿಶಾಂತಾಮ ಹ್ಹ ಬಾಗಲಕೋಔ | ರ... 
58 20)7VA932 ವಿಠಲ ಭೀಮಷ್ನ್ಟ ಮೌಲಗೂಂಡ | ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
59 2017VA1258  [SANGAMESH CHIDANANDAPPA KAMBALE ಬಾಗಲಕೋಔ 50000 
2017VA1314 [SUNIL GOVINDAPPA MADIWAIAR ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 
2017VAT329°” ” ISANGADHAR GANIGER ಬಾಗಲಕೋಟ 30000 
2017VA735) ಪಲಚಾಕ್ಷರಿ ತಂ ಸೋಮಣ್ತಾ ಪೆಂಗಸಾರ] ಬಾಗೆಲಕೋಟಿ 20000} 
2017VA1356 MUTTAPPA SUBHASH GANIGER ಬಾಗಲಕೋಟಿ 20000] 
2018VA1367 ರೇಣುಕಾ ಕಾಡಪ್ಸು ನಾಯಕ I! ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000] 
2018VA1570 |ಸರಿಜೀವ ಮಹಾದೇವ ನಾಗನೂರ ಬಾಗಲಕೋಔ 30000) 
2017VA1395 ಅಮೀತ ದೇವಧರ f ಬಾಗಲಕೋಟಿ > 30000, 
2017VA1400__ [SHARANAPPA GURUNATH HADAPAD — ಬಾಗಲಕೋ8 | > 30000 
2017VA1493  [SIDDUK GURAVA ಬಾಗಲಕೋಟೆ 20000} 
2017VA1495  [KRISHNAPPA SADAPPA GURAV ಬಾಗಲಕೋಔ 200001 
2017VAL505 _ [PARASHURAM VIRUPAKSHAPPA HUCAR ಬಾಗಲಕೋಔ 200001 
2018VA1507 __ [RAMANAGOUD HANAMANYTAGOUD GOLD) ಬಾಗಲಕೋಟ 50000| 
2017VA1515 ISIDDAPPA MATOLI ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


೫ 2017VAIST7 
74 2018VA1520 
2017VA1535  [MAHADEV KALYAN 
2087VA1572  [SHARANABASAPPA KHANDON 
2017VA1780”  |BHARATHIBADANAVAR 
78 207VA1848 ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ 
2018VA1894 — [Shivappa Basappa Udnur 
2017V 41937  |GANGAPPAYALIAPPA MADAR 
$i | 2008VAI998 ನಾರಾಯಣ ದುಂಡಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ 
2017VA2053 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಜಾಧವ 
201೪2054 |ಶರಣಬಸಷ್ಟ ನೇಗಿನಾಳ 


2017VA2055 ಸುಧಾ ಭೀಮಸೆಂಕಾರಘಾಷ 
85 2017VA2296 SHIKHAMANI GURUPADAYYA HIREMATH ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
86 | 208VA2507 5 Aon Te oಡ ಹಟ್ಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟ 500001 
L387 2017VA2647 [ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿ. ಮಂಔೂರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 
88 2018VA2697  |SADASHIV MALI ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 
8 [3014287 ದರ ಪಂದಾ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 500001 
90 2018VA3225  [ANITAK BENNUR ಬಾಗಲಕೋಟೆ 300001 
91 2017VA3242 _ [SMT-SUNITHA MALLANAGOUDA POLICEPA ಬಾಗಲಕೋಟ 30000} 
9 2018VA3626 [KAVERI NAGAPPA DIDOIMANI ಬಾಗಲಕೋಟಿ 3 30000 
93 207VAITSS NATTA NINGAPPA BABAIESHIWAR j ಬಾಗಲಕಹಾ 30000 
9 2017VA3920 ಮಹಾಂತೇಶ ಮ. ಅಂಗಣ ಬಾಗಲಕೋಟಿ _ 30000} 
33 20183987 ತಂದರ ಗಂಗಪ್ಪ 6 ಬಾಗಲಕೋಟ 50000 
96 2018VA205  [KASHINATH - ಬೀದರ 30000 
97 2048V A298 PARVATI ಬೀದರ 30000. - 
98 2017 [SHANTAMMA ಬೀದರ 30000 
99 201842658 _ [DEFLIPKUMAR S/O SHANKAR RAO ಬೀದರ 30000 
100 2018VA3151  [NAVNATH ದರೆ i 30000 
101- 20173156 _ [SHARANAPPA S/O BANDEPPA JAMADAN ಬೀದರ ಪಳ .. 30000]. 
103 2018VA3391 IDDAMMA ಬೀದರ : 30000 
303 2018VA3685 ಅಂಬಿಕಾ ಬೀದರ 30000} 
104 2087VA3729  — [SIDDUSAI ಬೀದರ 30000 


105 2017VA845 [TAMBRAHALLI MALASHRI ಬಳ್ತಾರಿ 36000] 


ಸ ಧನಸಹಾಯ 
ಸ ಅರ್ಜಿ ಸ೦ಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು' ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
(4 ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
106. D08VASS [ನಾವ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ 50000 
107 | 2088VAI38I ಎಚ್‌ ಕೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ 50000 
708 | OITVATT7S.  [MSIODRAMAYYA ಬಳಾರಿ ೨ 30000 
109 207VAI871 HAKKANDFKUBENDRA S ಬಾರ್‌ ” “50000 
110 ೨0೫7೪೩2535  [ಕುಂಟೂರು ಮಂಗಳಗೌರಿ ಬಳಾರಿ 300001 
111 208VA2533. - [ಮೆಲಯ್ಯ ಬಳಾರಿ 50000 
11> 2017V A223 Mahanands Gosavi_ ವ ಬೆಳಗಾವಿ... 300001 
#13 2017V A330 ಈರಯ್ಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯಾ ಫೂಜಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ 30000] 
nd 2017VA366 LAMAN RAMANNA DEVARAMANI ಬೆಳಗಾವಿ 300001 
115 20FIVAS29 ಲಕ್ಷಣ ಕಾಡಪ್ಪ ಪೂಜೀರ ಬೆಳೆಗಾವಿ 30000 
116 207V A536 ಮಾಯಪ್ಪ ಬೀಮಪ್ಪ ಮುತ್ತೆಪಷ್ಪಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
17 208VASS3 ನಾಗಹ್ಟ ಈರಪ್ಪ ಬೆಳಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
118 2018VAT79S ಅಕಾತಾಯಿ ಸುರೇಶ ಗಸ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ” 30000 
119 OISVASOY ಶಿವಾನಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಗಣಾಚಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿ 300001 
120 20I7VASLS vitiol M Pareet ಬೆಳಗಾವಿ . 30000} 
12} 2018VA871 IMAHADEVA LAXMAN PUJER ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
{122 2018VA986 ಪಾಂಡುರಂಗ ಅ. ಜಾಧವ ಬೆಳಗಾವಿ" 300001 
123 207 A990 ಮಾಹಾಂತೇಶ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಅಂದಾನಿ. ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
123 2018VAI000 [ಅರ್ಜುನ ಯಲಪ್ಪ ಜಾಧವ ಚೆಳಗಾವಿ 300001 
528A [ಯಲನ್ಟ ಧರಿಯಪ್ಪ ಪಮಾರ ಚೆಳಗಾವಿ ್ತ - 300001 
6 20VA (ನಜ ಸಣ್ಣತಮ್ಮಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ooo 
127 BOIBVATOH  [SHRIVITTALRAY JANAPAD DOLLIN KAI PA ಬೆಳಗಾವಿ "30000 
128 2017೩110) [ಫಕೀರಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲೇದ ಬೆಳಗಾವಿ - 300001 
729 | OVA | MANIULARAMAPPA HEGGANI ಬೆಳಗಾವಿ - 30000 
130 207೪1238 ಸಂಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚೂರಿ ಬೆಳಗಾವಿ : 30000 
131 20)7VA1284 ಕವಿತಾ ಸುತಾರ್‌ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
52 DOIBVA3TS MANJUNATH ಸ ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000] 
L 2007೪A56 [ಪುಟ್ಟಿ ಕೆ.ವಸ್‌ ಚಾಮರಾಜನಗರ 300001 
207VA1S29 [ಮಹೇಶ್‌ ಎನ್‌ ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000| 
20183276 [ವೀ ಸಾಗಸು೦ಧರ್‌ ಚಾಮರಾಜನಗರ 50000 
2018VA360G ಪ್ರಕಾಶ ಆರ್‌ ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000} 
2017V 3682 ಸೋಮಶೇಖರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 30000] 
 2017NA3693  [ಕೃಪ್ಟನ ಚಾಮರಾಜನಗರೆ 50000| 
2018VAII00  \Maliniramesh ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು” 50000 
2018VA2752 ಶ್ರೀ ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಡೂಳ್ಳುಕುಃ ಾ: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 30000 
207೪3176 [ಶ್ರೀಮಾರುತಿ ವೀರಗಾಸ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸೆ! ಚಿಕ್ತಮೆಗಳೂರು 500001 
2017VA3185 ಶ್ರೀಬಸೆವಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ವೀರಗಾಸ ಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 50000: 
೨0170377 |ರಮೇಶ್‌ಬಂಗಾಲ್‌ - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 50000 
2018VA2147 ತೇಜಸ್‌ ಎಂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
2018VA2918  |ಉಮೇಶಪತ್ತಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000. 
ಶ್ರೀ ಗಿಲೀಶ್‌.ಎಸ್‌.ಸಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 300001 
ಅನಿತಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
ಗೂಳಿ ಗೂಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
SMNA — eಗದೀಶ್‌ ಪಂಬರ.ಇ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ . 56000) 
20)7VA846 [CHARAN TEI 8 | ಜಿಕೆ ಬಳಾಪುರ 30000 
2087VA610 [Revanna M | ದಾವಣಗೆರೆ r 30000 
-3017VAGIE [Yamunsppa G ದಾವಣಗೆರೆ 30000 
20IVAITI ಡಿ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ಕ ಸ ದಾವಣಗೆರೆ 30000 
2017VA2524  |HASEENA BEGUM:P ದಾವಣಗೆರೆ 300001 
2017¥A3147 JR BASHASAB ದಾವಣಗೆರೆ 30000] 
2017VA3A08  [SATHISHASR £ ದಾವಣಗೆರೆ 300001 
208VA4I8Y ರೂಪ ಎಟಿ - EERE ದಾವಣಗೆರೆ 30000] 
2018VAS298  [MAIKANTAKH ದಾವಣಗೆರೆ 300001 
2018VA887 MOHAN 10Gt y ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 30000 
208VAI663  [Vidyoshree Radhakrishna ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 30000 


ಧನಸಹಾಯ 


ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತಿ ತಲೂರ 


| ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಮಿತಿ 
ಸಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
jel 2018VAl9I6 [ಮಲಿ fg 30000 
162 2018VA2208  JAnkitha Rai ್ತ 30000 
163 2017VA2254 ತಾನ್ಯ ಶಟ್ಟಿ 30000 
164 208VA20I4 ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ 30000] 
165 2018VA34H4  |PARAMANANDA SATAN 30000 
166 2018VA5479 — [sadananda scharya EN 30000 
167 2017VATIS ಶ್ರುತಿ ಖಾನ್‌ 30000 
168 2017VA157 ™ [gurayys rayya 30000 
169 2018VAT6> vishnum.s 30000 
176 2017VA224 Nagaraj Patil 500001 
171 2017VATIS BASANGOUDAS TEMBAD #3 30000 
173 2018VA560 ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಜೂರೆ 30000 
173 2017VA424 [shilpa naduvinamant 30000 
174 2017¥A477 JANANT KRISHNA DESHPANDE 30000 
175 2018VAI82 'savvakka yaliappa hadspadh 30000 
176 207NAS7> ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಗೊಣಿ ಧಾರವಾಡ ED 
177 2017VA57 [MAULIKARIUN BASAVANTAPPA HUGAR ಗೆದಗ 20000 
178 2017VA6] KATAGIHALLIMATH. VIRUPAXAYYA ಗದಗ HE 30000} 
179 2017VA100 [BASAPPA SHIVAPPA AMARAGOL ಗದೆಗೆ 20000 
| 130 2017¥A516 KUMARESH NEELAPPA NINGAREDDY ಗದಗ ರ 
181 2017 A419 MAHADEVAPPA NINGAPPA HALLI ಗದಗೆ 30000 
182 DOTIVAAIT (PANCHAKSHARESOPPIMATH ಗದಗ 200001 
185 2017VA3I6 [SHARANABASAVASHATRI SANGAVYA HIRE ಗದಗ 20000 
184 2017V A490 ಗದಗೆ 20000 
185 ; IGEETA KATAGIHALLIMATH | aN 0006 
186 2018VASN2  —[romms C Hiremath a 
J 187 2017657 (SURUSIDDAYYA GURULINGAYYA MUSORM™ ಗೆದೆಗೆ 30000 
188 2017VA677 HANAMANTAPPA B METH ke ಗದಗ _ 300001 
159 2017N A727 SADANANDASWAMY SALANKASWANIY HAH ಗದೆಗೆ 2 


[NASH] 
I 2007NAI0T — [SHANKRAVA GURUPADATVA TRENT 
> Aoes —EANGAPeR KOvAR eT 
193 [ONAN — [VIETHAL A HOMBAL | ಗದಗ 
[il 


194 2017V A189 ಕಳಕಪ್ಪ ಮುದ್ದಾಪ್ರರ ್ತ 300001 
“1195 2017VA1214 PRAKASH S HOOGAR ಗದೆಗ 30000] 
196 20) 8V A189 —Tswera $sondoor ಗದೆಗೆ 30000, 
197 ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಲಷ್ಟ ಗುಡ್ಮದ ಗದಗ 50000 
198 ಪುಟ್ಟರಾಜೀಶ ಎಸ್‌. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಗದಗ — 30000 
199 — PRADEEPKUMAR NARTI 'ಗೆದಗ' 30000; 
200 2018 A362 'ಜಗದೀಶ್‌ ನೆಗಳೂರು ಹಾವ್‌ 30000 
301 20184383: [Shivamurtiaiah shasiri V Hiremeth ಹಾವೇರಿ 30000 
202 2087N A107 [VIDYA KONATI ಹಾಖೇರಿ 300001 
203 [SACHIN MA AKKVAU - ಹಾವೇರಿ 30000 
204 jst BHARATI VARDHAMAN CHABB} ಹಾವೇರಿ $l. 50000] 
205 SHAMBHULINGAYYA CHANDRASHERHARA ಹಾವೇರಿ 300001. 
306 [shonkravys Rirematt ಹರ 30000 
207 ಲಾಲಸಾಬ ನದಾಫ್‌ ಹಾಬೇರಿ 300001 
208 ವೀರಾಜಾರ "ಬಗರ್‌ ಹಾವೇರಿ VE 50000 
೨09 VEERAYYA VIRUPAKSHAYYA SANKIMATH ಹಾವೇರಿ 30000] 
210° BASAVANTAPPA M BADALINGANAVAR ಹಾವೇರಿ 30000 
214 tdrayy Hiremath ಹಾವೇರಿ 30000] 
213 Dingalayya S Hiremath ಕ್‌ - ಜನರ 30000 
213 9 ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಲೋಕೇಶ್‌ ಹಾಸನ 30000 
214 30183387  [ಶಾಂತಕುಮಾರ್‌ವ್ಯಎಸ್ತ ಹಾಸನ 300001 
215 2017VA3903 — [keshovmurthy ಹಾಸನೆ 30000 


$ - ಘಥನಸಹಾಯ 
| ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸಂ ಶಿಫಾರಸು, ಮಿ 
216 30ISVAII6S  HNCHALUVEGOWDA ಹಾಸನ 30000 
247 2087VA4017  [SIDDAPPA ಹನಸನ 30000 
2017VA1658 ರಮೇಶ್‌ .ಎಲ ಕೋಲಾರ 30000 
217 2018VA75 CHANDRAEA KULKARNI ಕೊಪ್ಪಳ 300001 
236 2087VA197  [GURAPPARAMANNA UPANAL ಕೊಷೆಳ 30000 
221 2018VA380 (SHIVARAJASHASTRI RAMAPURA ಕೊಷ್ಟಳ 30000] 
225 2017VA405 ಪ್ರಹಲ್ದಾದಾಜಾರ 27 ಕೊಷ್ಮಳ 30000 
223 2087VA4I0:  [CHANDALINGAYYA HUCHCHAYYA HIREMA ಕೊಪ್ಮಳ 30000 
224 20F7VA550. BETADAYYA HIREMATH ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
225 2017VA652 [GAVISIDDAYYA AMBRAYYA HIREMATH ಕೊಪ್ಪಳ 50000 
226 2017VA753 ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಕೊಪ್ಪಳ 300001 
227 DOVIVATO8T  {TRIUNGAIH BILAHIMATHA ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
308 2017VA70 or. Shrividya Muralidhar. ಕೊಡಗು 50000 
229 2018VA1645  {ANLKS ಕೊಡಗು 50000 
230 207VA2ST  [UMESHHS ಕೊಡಗು 30000 
2351 208VA5 12 ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್‌ ಕೊಡಗು 50000 
332 2018VA700 ಶ್ರೀ ರೇೌವಣಸಿದ್ದಷ್ಟ ತ೦ದೆ ಜಟ್ಟಿಪ್ಪ ಹೊಸ ಕಲಬುರಗಿ 30000} 
233 2018VA747 ಶ್ರೀ ಸಂಜು ತಂದೆ ಬಸಣ್ಣ ಬರಗಾಲಿ ಕಲಬುರಗಿ 300001 
234 2017VA765 SHIVANAND GURUSIDDAPPA ಕಲಬುರಗಿ 50000 
235 2018VA821 Br ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಲಕ್ಷೀಕಾಂತ 
236 2017VA895 RAGHURAM SIDDAPPA HUGAR 
237 2087VAI48 | KARABASAPPA MUNDODA 
23 2017VA1027 ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಭೀಮಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ. 
239 2017VAl08 ಶ್ರೀ ಖಾಳಿಂಗರಾಯ ತಂದೆ ಬೇರಣ್ಣ ಬರಃ 
240 2018VA1233 £ ಸಂಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಸಿದ, 
241 2087VAII2H  [SHIVALINGAYYA BASAYYA PURANIKMATH 
242 2018VA161  [ನೇಲಕಂರ 
3 20) 8VAIGSS  [Biranno M Pujari 
344 2017VALTI3  |KAUAYYA DODAYYA HIREMATH ಕಲಬುರಗಿ 30000 
245 | - 2018VAI817  [AMBRISH GURANNA HUGAR ಕಲಬುರಗಿ 30000 
246 2018VA1879. BABU TALWAR ಕಲಬುರಗಿ * 300001 
247 2018VATI76  [LAXMIBAI PATIL ಕಲಬುರಗಿ 30000 
248 2018VA1986  [RAKUMAR CHANDAPPA MADIYAL ಕಲಬುರಗಿ 30000 
749 2017VA2039  [VEERABHDRAYYA MATHAPAT! ಕಲಬುರಗಿ 30000} 
250 | . 2017VA2045  [NOTIGADGIMATH ಕಲಬುರಗಿ 50000 
251 2018VA2072.  [AGADEESH ಕಲಬುರಗಿ 30000 
252 201 8VA2083  [SWATI BABURAO KOBAL ಕಲಬುರಗಿ 30000 
253 2018VA2253  [DATTARAJ KALSHETTY ಕಲಬುರಗಿ 300001 
254 2017VA2276 IKALLAYYA GANGADHAR MATHAPATI ಕಲಬುರಗಿ 30000 
255 {  2018VA235I8  [KASTURIGHATTIKAR ಕಲಬುರಗಿ 30000 
356 | 208VA2452  [NIRMALA AMBARAO KONE ಕಲಬುರಗಿ 30000 
257 2018೪42967  [ಕವಿತಾಮಠಪತಿ | ಕಲಬುರಗಿ 30000 
258 2018VA3090  [Gangotri ಕಲಬುರಗಿ 50000 
259 2018VA3168  |MRUTHINJAY ತೆಲಬ3ರಗಿ 30000 
260 201845250 [ಶೀಸುೀಲ ತ೦ದೆ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ತೊಳಿ | ಕೆಲಬುರಗಿ 50000 
261 207VA3488 'ಜಯತೀರ್ಥ್‌ SPE ಕಲಬುರಗಿ 30000 
262 2038VA3730  [VEERENDRA - ಕಲಬುರಗಿ 30000 
563 2018VA413}  [kolamma w/c late mallayya mathpaths ಕಲಬುರೆಗ “30000 
364 2018VA4157  [MAHALAXMI PATIL ಕಲಬುರಗಿ 30000 
265 2078೪44267  [ಶೀಕುನ್ಹಾ ತ೦ದೆ ಮರೆಪ್ಟಾ ಸುರಪೊರ. ಕಲಬುರಗಿ 30000 
266 2017VA18S RANGASHETTY `ಮೈಸೂರು 30000 
267 0T7VA236 ಪ್ರದೀಪ್‌ ಜಿ ಮೈಸೂರು 50000} 
268 2017VA267 [VENKATESH ಮೈಸೂರು 30000 
269 2017¥A292 | MAHADEVR ಮೈಸೂರು ೨00 
270 2018VA640 ಸಿಕೃಷ್ಣ ಮೈಸೂರು 30000 


p ಧನಸಹಾಯ 
ವ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ತೆ ಸಮಿತಿ 
ಫು ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
27 2017VA645 DAVARA SHETTY R ಮೈಸೂರು 30000] 
[272 207VAT7A [GEETHA ್ಥ -- - ಮೈಸೂರು 30000} 
275 2018VA$73 'ಹರ್ಷಿಣಿಪಿ ಮೈಸೊರು 30000 
274 2017VA896 [VENKATAPPA BR ಮೈಸೂರು 30000} 
275 2087V A900 BR MUODALINGAPPA ಮೈಸೂರು 50000} 
276 2017V A906 JPSHVLAA ಮೈಸೂರು 30000] 
277 201 7VA939 ಮಲ್ಲೇಷಪ್ಪ ಎಮ್‌ಎವ್‌ ಮ ಮೈಸೂರು 30000 
278] 0A [8ನ ವುರಿಂಗಿವ, F ಮೈಸೂರು 50000 
279 2017V A999 SANNARAMASHETTY ಮೈಸೂರು 30000 
280 2017VA 1005 IMAHADEVUP ಮೈಸೂರು 30000] 
281 2047VA1013 [CHINNASWAMY SHETTY ಮೈಸೂರು 30000} 
287 2087VA IOUS ಎಸ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮೈಸೂರು 300001 
283 2007VA1035 ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕೇಎಸ್‌ ಮೈಸೂರು 30000 
284 2017V41270 ಪ್ರಭು .ಎಸ್‌ ಮೈಸೂರು —f ೭ 50000 
285 2017VAT360 ಮಾದಶಟ್ಟಿ HM ಮೈಸೂರು 30000 
286 201747 [ವೈ ಬಿಪಾಶ ಮೈಸೂರು 50000 
287 2018VA1458 —— [PAUAMIES ಮೈಸೂರು 50000 
288 2087VA1635  [SHEELAA HUGAR ಮೈಸೂರು 30000 
289 2017VA1800 JV Hemonth Kumar ಮೈಸೊರು 50000 
290 |" 200VA28 [Ba ಎನ್‌ H ಮೈಸೊರು 30000 
291 | __2018YA2325 [HC Shivabuddhi Bhagsvathera ಮೈಸೂರ 50000} 
292 2017VA2586 _ |೮ರ್‌ಸಿ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೈಸೊರು 50001 
295 2017VA2192  [Nagesha ಮೈಸೂರು 30000} 
294 201742833" [ರಾಜೇಶ್‌ ಎನ್‌ ಮೈಸೊರು 50000] 
295 20743075 [ಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್‌ ೭ ಮೈಸೊದು 30006] 
26 | “VATS ಮೈಸೂರು 30000 
297 20173273) [ಪ್ರಮುಸ್ಟಾಮ ಮೈಸೂರು ee. 300001 
ಗಿಲಿ | 
298 2017೪3707 [ಮಹದೇವಪ್ರಸಾದ್‌ ನಔ ಎ ಮೈಸೂರು 3000 
299 2017VA915 ನಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಎಸ್‌ ಮಂಡ, 30000 
300 UVALI33  [UMASHANRARA ಮಂಡ್ಯ 30000} 
301 2017VA1239 ದೇವರಾಜು ಮಂಡ್ಯ - 30000). 
302-| 2087VA1140 - [MALLIKARIUNA:PAKANAKARAODY 300001 
303 2018VA11I5 — [Sevorsja ರಾಯಚೊರು 30006} 
304 201742329 [ವೆಂಕಟ ರಾಯಚೂರ 300001 
305 2018VA2642 — JHANUMANTPPA ರಾಯಚೊರು 30000 
[306 2018VA3554 — [VANISHREE ರಾಯಜೊರ್ರ ffs. 30000] 
307 20172156 ಚನ್ನವೀರಯ್ಯ ರಾಮನಗರ 30000, 
308 2017VA335 Sanjay kumar R ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000} 
309 2018VA1037 ISANTHOSH Y ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000) 
310 2017VA3253 [SHIVAYOGI ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000 
311 2017VA3927 IP T SUMITHRA ಶಿವಮೊಗ್ಗ 50000} 
312 2018VA131 ತಾಂಡವ ಮೂರ್ತಿ ತುಮಕೂರು _. 30000] 
313 2018VAGIS ನಾಗಭೂಷಣ ಮತು ತರ ತುಮಕೂರು 300001 
314 2018V A626 ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಪಂಬಾರ T ತುಮೆಕೂರು 30000 
315 2018V A709] Rachotaish ತುಮಕೂರು 
316 201741022 [ಕಿರಣ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಹಜ್ಜ್‌ಎನ್‌್‌ 1 ತುಮೆಕೊರು 300001 
317 2017VA2565 — [Dyavarappa ತುಮಕೂರು 30000] 
318 2018VA3889 ಶಿವಲಿರಗಯ್ಯಮತು ತಂಡ ತುಮಕೂರು 30000 
319 2017VA117 [Ravikant S Aladakatti ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 50000 
320° 2018VA175 JANANT SARIPATI HEGDE ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 30000 
331 208VA329 ಸೆರಸ್ತತ' ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 30000] 
322 2018VAI34S ಅಶ್ತಿನಿಜಹ್‌ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 30000 
333 2018¥A1557 [dE ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 50000 
324 2017VA1724 [KRISHNA V KAMIAT ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 30000 
325 2017೪೩1೫5 |ನಾರಾಯಣ ತಮ್ಮ ಪಾವಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 500001 


500004... 


ಸ ಧನಸಹಾಯ 
2 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಶಿಫಾರಸು ು 
326 2017VA1906 ವೈಭವ ನಾಗರಾಜ ಸಹವಾಸಿ ಉತರ ಕನ್ನಡ: 30000] 
327 2017¥VA2009 ಶಂಕರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000} 
328 208V A2079- SAMARTHKUMAR HEGDE ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 30000} 
329 2018VA3I6YS ಪ್ರಶಾಂತ ೪ ಬಂಡಾರಿ ಉತರಕನ್ನಡ 500001 
330 367೪3318 [ರಾಜೀಶದಾಮೋದರಪಜು ಉತರ ಕನ್ನಡ 50000] 
33 | - 2017VA3S80 ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆದ್ದು ಗೌಡ. ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 30000 
332.|... 208೪5355 [ಕಾರ್ತಿಕ ಮೆಹಾಣಿ ಉತರಕನ,ಡೆ 50000 
33 - 2018VA95 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾಡಿಗ ನಾಗೂರು. .- ಉಡುಪಿ 50000] 
334 2087VA262 ರಿ ಕುಮಾರ್‌ ಗ ಉಡುಪಿ 30000 
335 2018¥VA709 JAnuradha maiya ಉಡುಪಿ. 30000} 
336 208VA8I3 ISHRIKANTHA SHETHY ಉಡುಪಿ 30000} 
337 2018VA1522 VIGNESH SHETTY ಉಡುಪಿ 30000| 
338 201 7VA1837 ಶೀ ಲಕ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಬ ಉಡುಪಿ. 500001 
339 2017VA2532  |ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಕಲಾ ವೈಂದ (ರಿ; ಉಡುಪಿ 50000 
340 ೨017VA236 ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಿ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಬಳಗೆ ಉಡುಪಿ 30000 
34} 2018VA3299 ° {Vinush Bharadwaj ಉಡುಪಿ 30000 
342 201 8VA3979 ಕರಣ್‌ ಎಸ್‌ ದೇವಾಡಿಗ ಉಡುಪಿ 300001 
343 20¥8VAA070  [DINESH AMIN ಉಡುಪಿ | 30000] 
344 2007VA4161. [ಸುಚಿತ್ರಾ 


2018V./.598 
9. 


ಕಾಸಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಕಾರೋ 


A673 | 


2018VAZI67 
2017VA2573 


ಸುರೇಶ ಪರಸಪ್ಪ ಉಗಾರ 


SOUMYA M PATTAR 
Basavaraj S Huggar 


201 8VA3025 
2018V A3298 
2018VA1153 


ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಆನಂದಪ್ಪ ಭಮಶೆಟ್ಟಿ 


[LAXMAN KANTEPPA ANUR 


VACHANASHREE BASAVARAI PUJARI 


545 20174750 |ಯಶ್ಯಂತರಾಯ ಕಾಶೀನಾಥ ಬಡಗೇರ 
349 2048VA9)3 ಮಂಜುಳಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹಿಪ್ಪರಗಿ 
350 2017VA1339  [IAYASHREE P NAVI 30000|_ 
351 2018VA1609 ಮಹಾನಂದಾ ಗುರುಮೂರ್ತಯ್ಯ ಮಠ ಸ 
332 2018VA1805 ಪಮಹಾದೇವಪ್ತ ನಾಗಪ್ಪ ಇಟಗಿ ವಿಜಯಪುರ 30000} 
353 2017VAISHH  |MANTESH ANGAOI ವಿಜಯಪುರ 30000] 
354 3017VA2290 _ [JANAROHAN T ALLAPUR 30000 


2017VA3759 | MAREPPA ಯಾದಗಿರಿ 30000 
2017VAG8 ರಾಜೀಂದ್ರ ವಿ ಇತರೆ 50000} 
2017V A138) idanayya shivayya bedajangam ಇತರೆ 50000} 

TOTAL 11780000 


Na (abs 15S 


(ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) 


\<\2 


I 


(9೩:ಬಂಹಿ-ಎ (504 |Tse) 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 


ವಿಷಯ: 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ' ಮತ್ತು 
ಗಿರಿಜನ -ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 'ವಿವಿಧ' ಸಂಘ ' 
ಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ 


ಓದಲಾಗಿದೆ! 1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಕಸಂವಾ 340 ಕಸಧ 2015; 
ದಿವಾಂಕ:18-09-2015. ನ ನಿ 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸಂವಾ 253 ಕಸಧ 2017, 
ದಿನಾಂ೦ಕ:03-07-2017. 
- ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ . ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪತ್ತ. ಸಂಖ್ಯೆಡಿಕೆಸಿ/33011/33/2018 
B:14-09-2018 ರಲ್ಲಿ — 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ 
.ಆಕ್ಟಾನಸಿರುವ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಪಟನೆ 
4. ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು , ಇವರ ಏಕಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ 
— ಡಿಕೆಸಿ:1/ವಿಘಯೋ.ಗಿ.ಉಯೋ/ಧ.ಸ 2018-19. We 
5, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೇಆಇ/295/ವೆಚ್ಚ-7/ 
2019, ದಿನಾಂಕ:11-03-2019 ಮತ್ತು ಆಇಗ389/ವೆಚ- 
7/2019 ದಿನಾಂಕ:29-03-20). Nj 
6. ಸರ್ಕಾರದ ಆಡೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಸ೦ವಾ 239 ಕೆಸಧ 2019, 
ದಿನಾಂಕ:15-03-2019 ಮತ್ತು 30-03-2019. 


[0 


ಮೇಲೆ: ಕಮ ಸಂಖೆ (॥) ರಲ್ಲಿ: ಓದಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯ 
ಮಂಜೂರಾತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಘ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಲಾಹಧನ ನೀಡಲು. ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು 
ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ: ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರಲ್ಲಿ'ಓಡಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ್ಸೆ 


ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 


| 


ಮೇಲೆ ಕಮ ಸಂಖ್ಯೆ (4) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಪ್ರಕೆಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ... ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು, ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಕಲೆ ವಿಭಾಗ 

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್‌ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ದಿವಾಂಕ:20-09-201 

ರಿಂದ 15-10-2018 ರವರೆಗೆ: ಹಾಗೂ ತದೆನಂತರ. ಸದರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 05. ದಿಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು: ಅವಕಾಶ: ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು _ಆಯ್ತೆ ಸಮಿತಿಯು 
¢ 


ಹನ 


ಹಲವಾರು. ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಡ್ಯಂತಪಾಗಿ ಪರಿಶಿ 
ಸರ್ಕಾರ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ .ಮಾರ್ಗೆಸೂಚಿಗಳಪ್ವಯ, ಅರ್ಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 


ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದೆ. 


ಜೌ 


ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (೩) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ “ಏಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ' ಮತ್ತು 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೊರು ಇವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆಯ್ತೆ ಸಮಿತಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ (ಅನುಬಂಧ. —1), 
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ (ಅನುಬಂಧ- 2), ವಾದ್ಯಪರಿಕರ/ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ (ಅನುಬಂಧ-3) 
ಹಾಗೂ' ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಪ್‌ ಆಗಡೆ ಪರಿಶೀಲಿಸ ಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗಡೆ`ಇರುವ ಸಂಘ ಸರಿಸ ಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ' 
(ಅನುಬರಿಧ-4 ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 
(ಅನುಬಂಧ-1), ಚಿತ್ರಕಲೆ/ಶಿಲ್ಲಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ (ಅನುಬಂಧ-2), ವಾದ್ಯಪರಿಕರ/ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಷೆ 
(ಅಸುಬಂಧ-3) ಧನಸಹಾಯವನ್ನು a ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ , ಆದೇಶವನ್ನು 
ಹೊರಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ : ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ _ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ 
ಫಲಾನುಭವಿ ಸಂಘ ' ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ . ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತಠ ನಿರ್ಣಯ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 2018- 19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00- 102-4-31-059 py 
ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ "ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಾಧಿಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ. ಸಹಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದು ' 
ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (5) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಟಿಪುಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಸಹಮತಿ 
ನೀಡಿದೆ ದ್‌ ಸ್‌ ie 


ಆಥ್ಥೀಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಮತಿಯನ್ನ್ವಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (6) ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ 
ಸರ್ಕಾರದ" ಆದೇಶದಲ್ಲಿ . ಕನ್ನ ನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ 2018- 19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಧನಸಹಾಯ ಕೋರಿ - ಆನ್‌ ನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, 
ಚಿತ್ರಕಲೆ /ಶಿಲ್ಲಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಪೇಷಭೂಷ ಸಣ /ವಾದ್ಯಪರಿಕೆರ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ " ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ. 
'ರೂ.1,65,45,000/- (ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ನಲಷತ್ತೈದು 
ಸಾವಿರಗಳು ಮಾತ್ರ) ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.614, 05,000/- (ರೂಪಾಯಿ ಆರು. ಕೋಟಿ ಹದಿನಾಲ್ಲು ಲಕಡ 
ಐದು ಸಾವಿರಗಳು ಮಾತ್ರ) ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜೆನಿಜೆಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶವನು. ಹೊರಡಿಸಲು 
Kk 4 


ಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಸಂವಾ 239 ಕೆಸಧೆ. 2019, ಬೆಂಗಳೊರು 2:15-07-2019 


ಪ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ" 2018-198 ಸಾಲಿನ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ' ಮ ಜಸ ಗಿರಿಜನ  ಉಪಯೆ ನಡ ವಿವಿಧ ಸಂಪ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 
ಚಿತ್ರಕಲೆ /ಶಿಲ್ಲಕಲಾ .ಪ್ರದರ್ಶೆ dA 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ಹಾನಿಸಿದ್ದು, 


EN 


ಅಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ 
ಗತಿಸರುವ ಅನುಬಂಧ-1, -"ಅನುಬಂಧ-2೫- "ಮತ್ತು 'ಅನುಬಂಧ- 3ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ "ಹಾಗೂ" ie 


ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ SS. ಅನುಬಂಧ-2 ಮತ್ತು 
ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಹ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಚೆತ್ರಃ ಕಲೆ/ಶಿಲ್ಪಕಲಾ 
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಪರಿಕರ/ವೇಷಧೂಷಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು "ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ” ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌" ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ pS ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಾಯ್ದಿರಿಸರಾದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ” ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ "ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು 'ಏಿಡುಗೆ ಮಾಡಿ - ಮಂಜೂರಾತಿ ' 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನ 
1. 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಹೆಂಚೆಕೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ 
ಇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ? 
2. 2018-19ನೇ: ಸಾಲಿನ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ಸಿ 
- ಹೊರನಾಡಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ್ಥೈಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೂ.2.00... ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ... 
. ಧನಸಹಾಯ ಸಮಿತಿಯು” ಶಿಫಾರಸ್ತು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ": 
- ಅನುದಾನ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 
=  -3.-ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ: ಹೆಣ ಮಂಜೂರು 'ಮಾಡಿದ್ದು, ಅರ್‌ 
' ಉಬ್ಬೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸತಕ್ಕದ್ದು. | 
4, ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದ ಬನ್ನ 
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 'ಹಣಬಳಕೆ 
ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು. ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 


ಮುಂದುವರೆದಂತೆ; ಧನಸಹಾಯ ಆಯ್ಲೆ ಸಮಿತಿಯು ರೂ.2.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 
ಧನಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ 


ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇಷರ ಮುಖಾಂತರ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಲ್ಲೂಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗೆಡೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, 


ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಪಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮುಖಾಂತರ ಅನುದಾನ 


ಮಾನ್ಯ ಇಲಾಖಾ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಮುದೂಪ ಬ 
g 


ವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸೆ: ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುಪುದರಿಂದ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಥ 

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ: ಈ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ pe 
ಆದೇಶ ಸಂಖ್ತೆಕಸ೦ಂವಾ 340 ಕಸಧ 2015, ದಿನಾಂಕೆ:18-09- 2015 ರೆ.-ಕಂಡಿಕೆ “ಕ ಕಮ 
ಸಂಖ್ಯೆ! ರಲ್ಲಿರುವ 'ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ' ಧನಸಹಾಯ” ' ಎಂಬ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು 
(ಅನುಬಂಧ-1) ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಷ್ಣತ-- ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆಕಸಂವಾ 253. ಕೆಸಧ 2017: 
ದಿನಾಂಕ:03-07-2017ರ ಆದೇಶವನ: ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಧನೆಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಸರ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ 
ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು . ತೆಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 
ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. | 


41... 


RO VE pe, 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಬಂಧೆ 0, 02, ಹಾಗೂ 03 ರಲ್ಲಿನ 
. ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.6,13,00,000/-- (ರೂ.ಆರು ಕೋಟಿ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ತು ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00-102-1-44-422 ಅಡಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಬಂಧ 0, 02, ಹಾಗೂ 0 ರಲ್ಲಿನ 
ಒಟ್ಟಾರೆ ರೂ.1,65,45,000/- (ರೂ.ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೈದು 
ಸಾವಿರಗಳು: ಮಾತ್ರ) ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 2019-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2205-00-796-09- 
01-423 ಅಡಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 


ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ- ಸಂಖ್ಯೆಆಇ., 0 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2019, 
ದಿಪಾಂಕ:03.04.2019ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವ 
ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿ. ನನು Mo: 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ. 
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 


NA oer WL 

(ಪ.ಎಸ್ಟ್‌ ಮಾಲತಿ) (s\ s\ (4 
ಸರ್ಕಾರದ: ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ್ಸ 

ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಕಾ ಇಲಾಖೆ... ... 
(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಖೆ) 

ಗೆ CAE: % ಬ್ಯ 

1. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ಎಫ), (ಜಿಷಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎ), (ಇ & ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಎ), 
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಡಿಟ್‌ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂಗು 


2. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
ಮುಖಾಂತರ), 


ಸೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರೆ 
ರರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, ಬೆಂ 
AN 


ಗಳೂರು. 
ಸಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೃತಿ ಸಚಿವರ ಆಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, 
| A A ಕು _ 
AN ಬೆಂಗಳೂರು. 
ರ್ಗುಡರ್ಶಿ; ಕರ್ನಾಟಕ-ಗ&: ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧ; ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ತ್ತ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಹುಜೂರ್‌ ಖಜಾನೆ, 'ಟೆಂಗಳೂರ್ಗು 
- ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ (ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಇವರ 
ಹ್‌ ಮುಖಾಂತರ)... R 


ಈ ಸಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ J ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಕಿಗಳು. ಹ ಭಟ 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸ೦ವಾ 239 ಕಸಧ 2019, ದಿನಾಲಕ:15-07-2019 


(ಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ 2018-19 


[ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಬಾಗಲಕೋಟ 
ವೀಣಾವಾಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಾನಪದ ದಲಿತ 


ಪ್ರ. |! ಅರ್ಜಿ Fic ನ 
ಸಂ| ಸಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಮಿತಿ 
೫ & ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
1 | 20176530 ಶೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಠಿಜಾತಬೈಲಾಟ' |: ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
ಸಂಘ ದಾದನಟ್ಟಿ 
ಶ್ರೀ'ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗೆಶ್ಚರ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ) 
2 -| 20176R548 5ಲಾಹೊಸಕೋಟೆ ' ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
3 |.20176R639 ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 300000 
ಸಂಘ(ರಿ) ಲೋಕಾಪೂರ 
ಶ್ರೀ ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಸಂಗೀತ 
5 | 201769843 | ಹ್ರಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ .| ಬಾಗಲಕೋಟಿ 0000 
ಶ್ರೀ ಸರಸತಿ (ಪ.ಜಾ। ಮಹಿಳಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ Ww 
5 |.20176R720 [ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ 50000 
ಲೋಕಾಪೂರ 
ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಸ ಸಂಸ್ಥೆ {oO} WR 
20176R815 ಗೋಲಬಾವಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
ಡಾ.ಬಾಬಾ ಜಗಜೀವನರಾಮ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು 
201768856 | ಸ್ಟ ಶಿಕ ಕಲಾಸಂಘ (oy ಬಾಗಲಕೋಟಿ 200000 
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಸಿರಿ' ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ aE gi 
201868886 | ಘ(ವಿಸ್‌. ಸಿ) ಸಿದಾ ಪೂರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 108000 
§ ಮ 
2018681294|ಡಾ.ಪಂಡಿತ' ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯೀಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ] ಬಾಗಲಕೋಟೆ 50000 
10 |20486%1912|£ ಸನಾದಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಕಲಾಕಾರರ ಸಂಘ ಬೀಳಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ' 200000 
por | 
1 [2018622021 ಶೀ ರಳಯ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವಾ " 200000 


ಕಲಾ ಸಂಘ 


12 |20186R2230 ಮಹಿಳಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೇರಿ)ಕುಳಲಿ 100000 
ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
\. 13 |20186R2469 [ವ ಾಭಿಬ್ಬನ್ದಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 150000 
ಕೆರೂರ ರಿ) 
14 | 201768636 |ಆಲಾಪ್‌ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ 100000 
15 | 201768851 [ರಂಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ 100000 
16 [.20186R984 RS ಫೂಗಿಲುಗೂಂಜಿನಲಾ ಬಳ್ಳಾರಿ 350000 
ಪ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ತೂಗಲು ಗೊಂಬೆ ಮೇಳ 
.17:..20186R1951 1000000 
| ಟ್ರಸ್‌ (ನೋಂ ಬಳಾರಿ. ಓಳ್ಳಾರಿ 9 
18 | 20186R396 |ಕಲ್ಯಾಣಂ'ಕರ್ನಾಟಿಕೆ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ) |, . “ಬಳ್ಳಾರಿ 100000 
19 |20186R2070 [Gaana Gangaa Kala Prathistana MM Hall ಬಳ್ಳಾರಿ 100000 
20 [201868330 [ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪರಿಷತರಿ ಹಲಗತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ 100000. 
21 ['20176R451 ಶೀಪ ೦ಡುರಂಗ ಜಾನಪದ ಭಜನಾ ಕಲಾವಿದರ | ಜ್ಯಾಗಾವಿ 100000 
G ಸಂಪ 
22 } 20176R466 |ಶೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ 200000 
23 | 20176R529 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಭಾರತಿಸ್ಟಾಮಿ ಜಾನಪದ ಯುವೆ ಬೆಳಗಾವಿ 100000 


$.| ಅರ್ಜಿ ; ಧನಸಹಾಯ. , 
ಸಂ ಸಂಚ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಗ pl 
$ ) ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
[= 
24 | 201768719 [3 ಖನ್ನಮ್ಮದೇವಿ ಗಾಯನ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ 100000 
2038|[ಸ್‌ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಸಾಔಷ್ಯ | 
25 |20186R2038 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಯರಗಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾವಿ - -=100000 | 
2 _ ನ ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್‌, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
26:.| 20176R1004 ಕಲಾ ಪೋಷ ಸಂಘ, - ಬೆಳಗಾವಿ 100000 
27 | 20186R2081 inisarg grameen abivrudhi'sansthe chinchali ಬೆಳಗಾವಿ ' 200000 
28 | 20176R50 [VISHWA KALAANIKETHANA TRUST : _ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | - 100000 
29 | 20176R71 ನ್‌ ಸಾಮು ಜಾನಪದ ಿಂಸ್ಟೃತಾತವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | '' 100000 
ರ್ರಸ್ಟ್‌ 5 
30 | 20176R90 Tigers kannada kala samshte {r} ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರೆ 100000 
31 | 20176897 |2೦ಚರ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಥೆ (ರ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 300000 
32 | 20186159 [ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್‌ ಕಲ್ಲರಲ್‌ ಯೂತ್‌ ಅಕಾಡಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000. 
33. “Sens: [corr ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ 400000 
34 | 201768213 Mi Samajika Mathu Samskruthika ಬೆರೆಗಳೂರು ಸಗರ 200000 
35 20176R214 Vishwa Chetana: Buddha Educational And ವಾ; ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ p° | 200000 
a _ Charitable Trust(R) 
F ದಾ pepe _ 
36. | 20186R275 ಶೀ ಸಂಗೀತ ಸಿಂದೂರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಕಲಾ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ |. 100000 
ಸ್ವಾತಂತ್ಯ ಸೇನಾನಿ'ಚ೦ದ್ರಶೇಖರ್‌ ಆಜಾದ್‌ ಸ ನ 
37 201868297 ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸ ಸ್ಕೃತಿಕ. ಯುವಕರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ \ 100000 
38-1. 201768341 [Apple SporfSAntEEaioral CharitableTrust(R) | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ . 100000 
y ತಾಯಿಬೇರು ಸಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ್ಧ 
39 | 20186R364 ಯುವ ವೇದಿಕ (ರ). ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ . 200000 
30: | 20186R467 [Chand pna Natyakala charitable trust (Ry ಬೆಂಗಳೂರು ನಗೆರ ೫ 100000 
ಬಂಜಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ' y 
41 20176R479 ಅಕಾಡೆಮಿ ,ಚೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ" . 600000 
42 | 201768504 [ದೇಸಿ ರಂಗತಂಡ ' ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
43 | 20176R846 [BAGALORE ART FOUDATION ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 350000 | 
44 | 20176R869 |ಶೀ ನಾರಾಯಣ ಜನಪದ ಅಂಡ್‌ ಕಲ್ಬರಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ. | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
L \ 
45, | 20186R934 [Sri Meruthi Janapada Sangha (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
46 | 20186962 [ದತ್ತಶ್ರೀ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ'ವೇದಿಕೆ (ರ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 | 
4 | 201768986 [ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಹಾ ಸಮಾಜ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 ] 
1ಶೀ ಚೇತನ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ K 
48. |20176R1068 ಕಲಾ ಸಂಘ (0) 4 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ i 100000 
43. 267g ರಲಗಸಾಗದೆ Y ಸ ಜಿಕ 
49. |2017GR1112 [ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಂ) | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
50 |20176R1181 i MAHADESHWARA SAMSIRUTHIKASEYA ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
51 |20176R1210|3€ ಹ್ರತಿಬಾ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ವೃಂದ (ರಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ Ble 100000 s 
52 |20176R1213 AD CULTURAL, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
53 |20186R1303 ನಲಸೂಗಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ - | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | 100000 | K 
- [ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) | 
| ಶ್ರೀ ನಾಗುಮಲೆ ಒಡೆಯ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ } 
54 [2017GR 
017GR1312 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ (ರ) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 


| ಅರ್ಜಿ 


ಧನಸಹಾಯ 


[TRUST (R) 

ಸುದರ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ 
ಬೆಳಕು ಶೈಕೇಣಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
[ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರ) 

ಶಿವೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಕಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರ) 


12. |:20176R2399 srisathyai-~an~a 8 Cultural Arts Seva Trust {R} 


| 201762074. 


20176R2085 


71 |20176R2180 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಫು. 

k ಸ ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 

5 ಶಿಫಾರಸ್ಸು 

55 [2017681391 |ಶ್ರೀ ಯೋಗ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕಲಾ ಬಳಗ (ರಿ) - ಬೆಂಗಳೂರು ಷಗರ 100000 
-56--[20176R1454|ಶ್ರೀ-ರಾಮ ಭಜನಾ:ಮಲಡಲಿ (ರಿ). ಬೆಲಗಳೂರು-ನಗರ =. 100000 
57 |2017681526[|ಆರಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500000 
58: |20176R1599 ರಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
- ——KARNARAGA SAMAIIKA HAGU SAMSKRUTHIKA | ಮ್ಯಾ 
59 |20176R1622 [6 SAMSTHE ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000. 
60: |20176R1631 |ಭಾವರೂಪಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) | ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 200000 
61 ' | 20176R1682|ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ನೇ ಯೋ ಟ್‌ ) | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
62 | 20186R1693 |[Bindushree Kalavrunda ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
63 ['2017GR1608 si Sugama Sangeetha & Janapada Kala ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
64 |2018681754|ಅನಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಪರಿಷತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ [ 400000 
65 ['20176R1812 [Laasya Samskruthika Prathistana (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
66 [201761899 [ಅಂಕುರ ಪೌಂಡೇಶನ್‌ (ರ) ಗುಡ್ಡಹಟ್ಟೆ "| ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
67 [2017681902 [ಶ್ರೀಸಪ್ರಕ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 
s8 [201868203 SAMRUDE, $2:AL, CULTURALAND EDUCATION. | ,3nqೂರು ನಗರಿ" “ 10dood 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಬೆಂಗಳೂರು.ಪಗರ 


2017GR1139 


2017GR1687 


[Chethana samskrutika mattu.shaikhanika samsthe 


73 | 20186R337 |[PRAYOGASHEELARA TRUST (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
2017GR657 [Sware Sudha Cultural Academy S ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 
-| 20176R1079|ರಂಗಪಂ೦ಜ್‌ಮಿ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


100000 py 


100600 
100000 


100000 


100000 
200000 
500000 
500000 


77 (a ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000. 

78 |20176R1719 hg ದೇತ ಲಂಬಾಣಿ ಬಂಜಾರ) ಸವಾ ಜೆಂಗಳೂರು ನಗರ 500000 
ಸಂಕ 

79 [2018682154 [ಮೊ೦ಬಾಳ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ | ಬ್ರಗಳೂರು ನಗರ 50000 
ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 

80 | 20176R2293 [RANGA JANGAMA KALANIKETHANA TRUST ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 

81 [2017682311 |ಜಸಪದ ಕಲಾತರಂಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗಠ 50000 

82 [2017682302 Sri Lakshmi Narasimhaswamy Janapada & Cultural ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 100000 
Arts Seva Trust 

8 20176R2409 Sri Lakshmi VenkateshwaraJariapada & Cuftural ಚಿಂಗಳೂರು ಸಗರ 100000 
Arts Seva Trust 

84 [2017681752 ದೇವಾ ಜೇವಿ ಕಲಾನಿಕೇತನ (ರಿ) `ಬೆಂಗಳೂರು'ನಗರ 100000 

85 2017682409 ಧರಂ ಹನಣತೇಳ Kala Seva ಬೆಂಗಳೂರು ನೆಗರ 100000 

NEN ದ ಬೆಂಗಳೂರು ೨ 

86 | 2018GR139 ನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ - Rie 100000 

ಉದಯ:ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ ಟಿ) $ಾಂತರೆ 
್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು 

87 | 20176R17 | 'ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ದಿ). 50000 
ಇಂಚ ಸ್ಕೃತಿಃ ಸಂಘ (ರಿ). ಗ್ರಾಮಾಂತರ 

88 | 20186R208 [ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಕಲಾನಿಕೇತಸ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 50000 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಭಾರತೀಯ ಮಾತೆಂಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಅಕಾಡಮಿ ಕಾ § 
DR-B.R AMBEDKAR PRAGATI PRACHAR K 


ಶ್ರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಕಲಾ ಸಂಘ(ರಿ), 


20176R1964 


20186R1842 


20176R1319 


20186R1718|ರ೦ಗದೇಗುಲ ಕಲಾವೇದಿಕ (ಈ) 


20186R2484|3ೇತನ ಕಲಾ ವಾಹಿವಿ(ರಿ) 


50000 


ಹ ed ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ 
89. | 20186395 [ಸಿಂಚನ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ IR ಬೆಂಗಳೊರು 100000 
} _ |. ಗ್ರಾಮಾಂತರ 
90 | 20186R769 |ಜ್ಞಾನ ಭಾರತಿ ಜಾರಿಟಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) ಗು ರೆ 100000 | 
91 |20176R1056|ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ: ಸಂಘ (ರಿ) ಗ್‌ ರ 300000 
92 -|20186R1191|ಪರಿವರ್ತಸಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌:(ರಿ) ಪಾಪಸಹಳ್ಸಿ F ಹ 100000 
93 [2017GR1195 ರಂಗಶಿಕ್ಷಣಕೇಂದ್ರ K ತಗ pL 500000 
94 [20176R1635 ರ ಮುತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರ 200000 
95 [2018681755] ಸುಗ್ಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ಈ) en 100000 
96: |20176R2128 ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌(ರಿ) ಕೋಲಿಗೆದೆ ನ | 100000 
97 | 2017639 ap Me SANSKRUTIKA ow ಬೀದರ: 100000 
98 | 201868576 J ಗ ಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೆತಿಕೆ - ಬೀದರ | 
20176R711 [SHARAN URLINGA PEDDI MATHTRUST 


100000 
50000 
150000 


150000 


(ಎಸ್‌.ಸಿ)ರಿ) 


105 |2018681564|”ತಮ ಬುದ್ದೆ ಸಾಮಾಹ್‌ವತ್ತ ಸಾಸ 100000 
ಸಿ೦ಘ 
106 2018682004 |ರ3ನವಳಿ ನಾಟಿ ಕಡಾ ಸಾಮಾಷ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100000 
ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ) 
DR BR AMBEDKAR KRUPAPOSHITHA NATAKAR WN 
107 ಸಾ ಸರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 100000 
108 | 20176R280 ಶೀ ರೇನುಕಾದ್‌ವಿ ಸೋಬಾನ ಕಲಾವಿದರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 150000 
ಮಹಿಳಾ ಸಂಘರಿ pp’ | 
109 | 201868545 [sos ಕಲ್ಪರಲ್‌ ಬ್ರಿಸ್ಟ್‌ (ರ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ig 200000 
110 | 20176R578 ಶೀ ಮಾರುತಿ ಶೆಹನಾಯಿ ಮತ್ತು ತಣ ವಾದ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 150000 
15೮ ಸಂಘ (ರಿ) ಹ 
[ಶೀ ವೇಕಟ್‌ಶ್ವರಗ್ರಾಮಣ ಶ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು 
1| 301768085 [ನ ತಿಕಸಂಘ4ರ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 150000 
ಶ್ರೀ ಬುದ್ಧ ಕ್ರೀಡಾ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ( % 
ಸ್‌ ವ ತಿಕ ಕಲಾ।ಎಸ್‌ಸಿ) ಸಲ ಪರಿ) ಚಿತ್ರದರ್ಗ 50000 } 
113 |20186R1130 [ಗೊರವರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿ ವ್ರದ್ಧಿ ಸಂಘ(ರಿ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 150000" 
114 |20186R1142 |B GaIr ಯುವಕ/ಯವತಿ ಸಂಘ!ರಿ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 100000 
115 |20176R1149|3¢ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಉರುಮ ಕೆಲಾ ಸಂಘ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 100000 ] 
[3 ದ ಚಂದ್ರೋದಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 200000 


ಧನಸಹಾಯ 


ಈ. | ಅರ್ಜಿ 

ನ ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 

A pl 

ph ೨ ಶಿಫಾರಸು A 
ಡಾ!।। ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಡರ್‌ ಯುವಕ ಸಂಘಃರಿ} 

127 |20186R1336 i ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 100000 
(ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಜಾತಿ) : ೨ 

ವಾ SHREE MOTHIRAMANNA HAGALUVESHAKALA - - 

18 }2017GR184' ದಾವಣಗೆರೆ 100000 

b 1845 (GHA (50) 

119 | 201868149 [ಧನರಾಜ ಮಾಟ್ಯ ಕಲಾ'ಸಂಘ ಧಾರವಾಡ 150000 

120 | 201868382 [ನಾಟ್ಯಿ'ಬೈರಬಿ ಸಲಾ ಅಕಾಡಮಿ ಧಾರವಾಡ 150000 

ಧು I} MALEIKARJUN-ALEMARIDALAPAF: = Fe 7 > 

121 | 2018GR541 SHR AL ಧಾರವಾಡ 200000 

KALAVIDAR SANGH. 
§ [SHRI CHAMUNDESHWARI DALPAT KALAVIDAR 
122 {20 ನ್ಗ 3 ರವಾಡ 100000 
76R65S | NiGH (8) ಧಾ 
ಕ್ರಿ ದಾಲಪಟಾ: ಸಂಘ 

123 |: 2018GR675 ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ 'ಪಟಾ:ತಲಾವಿದರ ಸಂಘ; ಥಾರವಾಡ 200000. 
(ಪ.ಜಾ. 

124 [201768842 [KANNADA KALA NATYA VAIBHAVA SANGHA ಧಾರವಾಡ 100000 

925. | 201768902 [ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಕಲಾ ಬಳಗ ಥಾರವಾಡ 100000 
ನಾಟಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆರ್ಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕಲ್ಲರಲ್‌ ಭ 

20176R911 pe ಧಾ ಡ 150 

126 | 20176R9 ಡಮಿ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಃ 000 
RAIYA PRASHASTI VUETE FAKIRAVVA GUDISAGAR 

127 | 2017GR932 a LYUETE FA VDSAG ಧಾರವಾಡ 300000 

| ವ 
್ಣ _ : 

128 [20176R1218 Omkar Spoorthi Nruthy Hagu Sanskrutika Kala ಧಾರವಾಡ 250000 
Kendra{R} ಟಿ 
ARANJ! MAKKALA VEDIKE (R! 

129. |20176R1265 KARAM EYE (8) ಧಾರವಾಡ 100000 


DEVERAHUBBALLI 


20186R855 


ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಸೇವಾ ಸಂಘ 


ಧಾರವಾಡ 100000: 


20176R102R 


.2017GR1634 


UTTARA KARNATAKA JANAPADA { NATAKA /XA1A. { 
|/ ABHIVRUDDH} MAHILA SANGA.{R) DHARWAD 


ರೈಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ನ್‌ ಆರ್ಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಕೆಲ್ಬರಲ್‌ 
ಅಕಾಡೆಮಿ - 


20176R1061 


ಧಾರಬಾಡ 50000 


ಧಾರವಾಡ 500000 


ನೂಲಿ ಚಂದಯ್ಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾಮೇಳ 


100000 


ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ 


2017GR1896 Henugudu Janapad Kala Tand, Huilgol ಗದಗ 100000 
135 |20186R1036 [AN THEGC) AT DOM ಗದಗ 100000 
136 2018681295 ಗೋಲಭಾವಿ ಕಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಗದಗ ಗೆದಗ 150000 
137 [201762296 [ದಲಿತ ಕಲಾ ಮಂಡಳಿ (ರಿ) ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಗದಗ 100000 
138 | 20176R281 [SHARADHA KAL SANGHA ಹಾಸನ 100000. 
139 |2017GR1403 ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಾಂಬ ಸಲಾ ಸಲಘು (0 JE ಹಾಸನ 100000 
140 [20176R1297 ಗ ಪುಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಹಾಸನ 100000 
141 | 20186R790- ES ವಿವಿದೋದ್ಯೇಶ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಸನ 100000 
| 142 | 201868189 ರವಿ ಜನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಪ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
143 | 201768235 [ಯಲಮದೇವಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
144 | 20186252 ಜಿ ಸಿರಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ' 100000 | 
p35 201868256 ಬುರಕಥೆ ವೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ 100000 |- 
146 | 201868261 [ಶೀ ಜೈ ಭವಾನಿ ಜನಪದ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ 200000. 
147 | 20186R316 ಓಂ ಸಾಯಿ ಬುಡೆಗೆ ಜಂಗಮ ಜನಪದ ನಾಟ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ 100006 


g ಧನಸಹಾಯ 
ತ್ರ. ಜಿ rN 
ಪ pA ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
NE ವ | ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
148 | 20186R325 ತನನದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಸಂಗೀತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್‌ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
ಸ೦ಷ್ಷ ಕ p 
149 |. 2018GR334 ಹಕ ಹಗಲು ಬೇಷ ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯಿ ಕಲಬುರಗಿ | 100000 
ಓಂ ರ್ಶಿಸರುಪಾಂಗ ದನ ನಾನಾನಾ 
150. |-20176R340 ಸಂಫ ರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕೆಲಬುರಗಿ 100000 -- 
151 | 20186R367 ಶ್ರೀ ನಟರಾಜ ಸಾಟ್ಯಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ _ ಕೆಲಬುರಗಿ | 100000: )k 
152 | 20186R378 ks ಸಂಗೀತ ನಾಟ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
ಧ್‌ ಷ್‌ pr] ಹ ಸಾಹಿ 
153 | 20186R426 ಸ ವಿ. ಪಲುಸ್ಕರ ಸಂಗೀತೆಸಾಹಿತ್ಯ ತವಾ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
ಸಲಸ್ಕ J 
154 | 20186433 [ಕಲಾ ವೈಭವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಕೆಲಬುರಗಿ [0000 
155 | 20186R445. [ವಲಿತಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
156 | 20176R477 ಶ್ರೀ ಸರಸ್ಮತಿ ನಾಟ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ l00000 
y _ ಕಲಬುರಗಿ ತಕ್‌ 
: F ಬ ವಾಸವ 
157:| 2018GR480 ad ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಘು ಕಲಬುರಗಿ 100000 
158 | 20186R482 |3¢ ಸರಭೋದಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (6) ಕಲಬುರಗಿ 100000. _| 
159 | 2018GR483 ಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿ'ಸವಾ ಸಂ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
160 | 20176R492 |ಪಿೀ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಕಲಾವಿದರ ನಾ ;ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
೨ ಶೀಗಣೇಶ್‌ ಸಂಗೀತ್‌ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಪ್ರ. g _ 
~161 | 20176R539 ಮಿರಗಿ | ್‌ - ಕೆಲಬಾರಗ 100000 
162 | 201868561 |ಶಪಲಿಂಗ ಶಹನಾಯಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಕೆಲಬುರಗಿ 100000 
163 | 2018GR646 ಪ ಗಡಿನಾಡು ಬಹುರೂಪಿ ಕಲಾವಿದೆರಸ೦ಘ್‌ ಕೆಲಬುರಗಿ * 1 100000 
164 | 20186R609 ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಜಾನಪದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ > ಕಲಬುರಗಿ 100000 
ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಕಲಾ ಮತ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
165 201768738 ಪರಿಷತ್‌ ಕಲಬುರಗಿ... - ಕಲಬುರಗಿ 100000 
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಬುಡೆಗ ಜಂಗಮ ಇನಷದ 
166 | 2017GR776 ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಘ (೦) ಕಲಬುರಗಿ 150000 
167 | 201867868 [ಸಮತಾ ಜಾನಪದ ಸಂಗಿತ ಸೆಂಸ್ಕೆಕರ) ಕಲಬುರಗಿ 100000 
168 | 20186930 |ಕನ್ನಡ:ಸಿರಿ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ(ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ 100000 
169: | 2018GR957 ಜಟ್ಟೆಂಗ್‌ ರಾಯ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಕಲಬುರಗಿ 100000. 
ಸಲಘಫ್‌ (ರಿ) | 
170 |20186R1001 [ಸರಸ್ವತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
171 |20186R1173 ರಂಗ ಬುಗೆಡಿ ಧಂಗಳ |__ ಕಲಬುದೆಗಿ 150000 
172 |20186R1205 |Gಾ]] ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕೆ'ಕಲಾ ಸಂಘ್‌ (ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ 100000 
| 173 20186R1207 |ಲಕೈಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ್‌ (ರಿ) ಕೆಲಬುರಗಿ 100000 
೭ [ರನುಬಸವೇಶ್ತರ ಕಲಾವಿದರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ 
174 |20176R1278 (ರಿ)ಕಲಬುರಗ ” ..,} _. ಕಲಬುರಗಿ RMS 100000 
175 |20186R1477 [ಕಲಾ ಬಂಧು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಸಂಘ್‌ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
% 2 _- ಮ 
~176 |20186R1494] ಶೀ ರೇವಣಸಿದೇಶ್ಟರ್‌ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
ಸ೦ಘ್‌ (ರಿ) 
177 |20186R1662 ಹ ಧಮ್ಮ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ: ಕಲಬುರಗಿ . 100000 


ಧನಸಹಾಯ 


20186R1315 


2018GR1550 
20186R1620 


ಸಂಸ್ಥೆ 
or. B.R. AMBEDKAR KRIDA & SAMSRUTHIKA KALA 
SANGA 


ಆದಿಮ ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ ಕೇಂದ್ರ 
0|ಶ್ರೀ ಗುರುಕೃಪ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ವೃಂದ ಸಂಘ 


ಕೋಲಾರ 


ಈ. ಅಜಿ 
bs 4 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
£ 5 ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
178 |20176R1683. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಸಂಘ (6) ಕಲಬುರಗಿ ಕೆಲಬುರಗಿ 100000 
RT SESE ್ಥ y ) ನಃ ೦ಸ್ಯನ ಸೇವಾ ss i ಬ - 
179 |2018GR1840 ರಖಿಪರ್ಮ್‌ 'ತಲಾ:ಸಾಹಿತ್ಯ/ಸಾಂಸ್ಕೂತಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ 106000 
ಸಂಸ (ರಿ } 
| 180. |20176R1900 ಹೈಧ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಿಕ ಯಿತ ದಲಿತ ಸಂಗೀತ್‌, ಕಲಬುರಗಿ 200000 
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ, ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) 
ದ ಸ್‌ ಹತ್‌ ¥ 
181 |20186R1907 ಹಾ ಜಿಸಿ.ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಕಲಾ ಕಲಬುರಗಿ , 100000 
ಸುಲಿಸ್ಮಿ 
182 [20186195 ಬೆಳಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಬುರಗಿ 150000 
183 |20476R1970|Drushya Belaku Samskritka Samsthe {R) Kalaburagi ಕಲಬುರಗಿ 100000 
184 [2017681995 [ಸೂರ್ಯನಗರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ 200000 
185 |20186R2192|s೦ಜನೇಯ: ಸಂಗೀತ್‌ ಕಲಾವಿದ ಸಂಘ್‌ (ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ 100000 
z ನಾ ವ pe 
186. |2017GR2218 ಬ ಕಲೆ'ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಬ ಕೆಲಬುರಗಿ 150000 | 
ಸರಘ.. 
187 [2018682262 | ಪವನ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ 100000 
188 |201RGR1050' ನ .ಖೋಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಪುಂದ ಕಲಬುರಗಿ 100000 
189 |20176R1583/ ನ ೬ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ 100000 
ನಟ್ಟ ಮಯೂರಿ ರಿ.ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿವಿದೋಧ್ಧೆ ಶೆ 
190 |20186R1630 i ಸಂಪ್‌ 100000 
191 [2018682347 ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃಶಿಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ 100000 
ಸಾಂಸ್ಕುತಿಸ ನ ಇ ಜಿ 
192 | 20186298 |, ಸಾಂಸ್ಕುಸಿಸ ಮುತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಲಾರ 100000 


100000 


1000000 
100000 


PRAKRUTHI KRIDA MATHU SAMSKRUTHIKA KALA 


196 |2018GR20001 ಲಾರ 100000 
f [SANGHA (R) ಶೋ 
[1 ನ 

197 [20176R2615 ನ: ಒಲ: ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಲಾರ 100000 
Te AN 

198 | 20176R140 [SANAYOS! SANGEETA KALA SANGA (R) ಕೊಪ್ಪಳ ರ 
Linganbandi ಖ್‌ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸ್ವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ey 

199 | 20186R672 |_, ಬ ್ನ 100000 
ಸಂಸ್ಸೆಎಸ್‌.ಸಿ.ಮ್ಯಾನೆಜಮಂಟ್‌) ಚಾಮಲಾಪೂರ|  ಸೌಷಳ 

RU P! Al A § 

200 [2017Gn1353|55P! GURU PUTTARA) SWARA SANGEETA HAAGU ಕೊಪ್ನಳ solid 

KALA SANSKRUTIKA SAMSTHE (SC MANAGEMENT) | 
ನ ಗಸಿದೆ, rR R ನ 

201 |20176R1498 ಶ್ರೀ (ಜ್ಞ ಶ್ವರ ಬುಡ್ಯ ಜರಿಗಮ ಕಲಾವಿದರ. . ಕೊಪ್ಪಳ 100000. 

ಸಂಘ ರಿ ಕೊಪ್ಪಳ f 
ಶ್ರೀಗುರುಕೃಪ ಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾಲ ಸ 
202 |20176R1994 ಶೌನಕ ನಂದಿತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃ ಕೊಪ್ನಳೆ 100000 
f ಸಂಕ 
t 203 | 20176R580 [JAI'BHEEM ಮಂಡ್ಯ 100000 

ತರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಕಲ್ಪರಲ್‌ ಅಂಡ್‌ 

204 | 2018GR669 ಕಳ, ಮಃ 100000 
ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಟಿಸ್ವ (ರ) ೦ಡ್ಯೆ 

205 | 20176R914 [SRI GANA YOGI SAMSKRUTHIKA TRUST RGD ಮಂಡ್ಯ 


100000 


ಧನಸಹಾಯ 


2017GR2616 
223 |20186R2657 


20176R174 


225 | 2018GR894 


ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತವಾ ಪ್ರಸ್‌ 
SAPTHA'SWARA CULTURAL TRUST 

Adidravida Thamate Mathu nagari Samskrithika 
Kala Vrunda 

DESIRANGA SAMSKRUTHIKA SAMSTHE {RI 
MYSORE - 


E) 


ಸೆ. | ಅರ್ಜಿ 
bd ಹಾಸ ಸೆಂಸ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
~~ pS) 
5 ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
206 | 20186R964 ಧಾರ್ಲಾಣ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಅಂಡ್‌ಕಲ್ಲರಲ್‌ ಬ್ರಸ್‌। ಮಂಡ್ಯ 500000 
20? |20176R1090|ಗಗನಚುಕಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ" ಕಲಾ. ಪ್ರಂದ ರಿ) ಮಂಡ್ಯ 100000 
ಶ್ರೀ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಜನಪದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ 
08 ['20176R126 Fa ೦ಡ, 100000 
308 [2027681267 | ನಾಡಲಿ ತಂಡ (ರ) ಮಂಡ್ಯ 
209 [2018681282 [ಗೋತಮ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ 1000000 
210 [20186R1424[ಮಿ೦ಡ್ಯ ಲಾ೦ಂಬಾಣಿ (ಬಂಜರ್ರುಸಂಘ. ಮಂಡ್ಯ 200000. 
211 |20176R1450 |GOWTHAMABUDDA SOCIAL AND CULTURAL TRUST| ಮಂಡ್ಯ 100000 
212 |2018681541 (ಆಯಾಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಫ್‌ ಫೈನ್‌ ಆರ್ಟ್‌ ಮಂಡ್ಯ 100000 
223 2017681557 ದಯಾಸಾಗರ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್‌ ಈ ಮಂಡ್ಯ 50000 
JOLIGE SAMAGIKA SAMSKRUTHIKA MATTU ARIVU 
100000 
214 |20176R1695 MuDiSUVA TRUST ಮಂಡ್ಯ 0! 
215. | 20176R1855 [JAYABHARATHA SAMAUJIKA SAMSKRUTIKA TRUST ಮಂಡ್ಯ 200000. 
216 |2018GR1868 [KARNATAKA KALA PARISHATH (R) ಮಂಡ್ಯ 600000 
217 |20186R1948 [SINDUSHREE KALA SAMSHTE (R) ಮಂಡ್ಯ 150000 
218 |20176R2031 |Maheshwara Samaiika Sarmskruthika Trust (Ry 100000 
219 2017682080 [ಕಲಚು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರ) 500000 
20176R2147 [CHARITHA SAMAHKA & SAMSKRUTHIKA TRUST (R} ಮಂಡ್ಯ 500000, 
20176R2196 [KALA LOKA 200000 


100000 
100000 ” 


200000 


100000 


ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ (ರಿ) 


226 |20186R1044]ಶ್ರೀ ೫೦ದ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಸಂಘರಿ. ಮೈಸೂರು 200000 - 
227 |20186R1263 ಸು ಇಂಚರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೆತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೈಸೂರು 100000 1 
ಸಿಸಿ 
228|20176R1400 [NELE HINNELE ಮೈಸೂರು 500000. 
GOWTHAMA EDUCATIONAL AND CULTURAL SEVA ಪಿ 
29. [20 R1 ಸಿ 
229. |2018GR1764 [TRUST-(R) ಮೈಸೂರು 100000 
230: 2017682101 [ಶಿ ರವಿವರ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ. ಮೈಸೂರು 300000 
231 [20176R2107 [NANNAVVA SAMSKRUTHIKA KALA THANDA [ 200೦09 
232 |20176R2318 [Amma Vasundere Trust 100000 
ಸ್ವರ ಸಂಗಮ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
233..|20186| ha 2 5 000 
233 682514 ನರಿಟೀಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್‌ ರ) 100000 | 
234 | 20176R554 |GURUPUTTA KALA BALAGA RI ASKIHAL ರಾಯಚೂರು 200000 
ಜನನಿ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆ ಬಳಗ | 
235 | 20186R926 fy igs oo: 
(ರಿ) ಯಕ್ಷಾ ಸಪೂರು ರಾಯಚೂರು 100000 
236 |[20186p1551( 5°). ಬಾಬು ಜಗ್ಗಜೀಪನರಾಮ ರೆಂಗ ನಿರಂತರ ರಾಯಚೂರು 100000 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲ್ರಾ ಸಂಸ್ಥೆ -- 
ಮದರ್‌ ಥೆರೆಸಾ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕನ್ನಡ 
237 |20186R2446; ನು die: 0001 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾವಿದರಸಂಘ'ರಿ) ರಾಯಜೂರು 90000 
ನ F ಈ 
238 | 20176R14 [ನ ನೀಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದೃಪ್ಮಾಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ 150000 


ಧನಸಹಾಯ 


252 | 2017GR845 


253 } 2017GR858 


254 | 2018GR928 
[Eee | 
255 | 2017GR940 


25% |'2017GR1062 
257 [2017GR1111 
258 |20176R1120 


259 |2017GR1163 
; 250 |2087GR11/1 


261 |2017GR125T 


262 |2017GR1260 


263 |20176R126% 


264 |20186R1294 


265. | 2018GR1348 


266 [ 


267 {2017GR1384 


268 |2076R1402 


269 (20176GR1441 


[TRUST 


Sri Lakshmidevi Janapada Ranga Katavidara Sangha 


ಅರುಂಧತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (೦) 
DR.BABA SAHEB.Jl SOCIAL CULTURAL AND 
EDUCATION TRUST (R} 

ಮೈತ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ 'ಮತ್ತು 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟಸ್ಟ (ರ) 

ಸವಿ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 'ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 


ನಮನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 
ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 

ಶ್ರೀ ಬೈರವ್‌ಟ್ವಿರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ (ರಿ) 
ಆರ್ಕಿಟೆಕ್‌ ಆಫ್‌ ಕಾನ್‌.ಸ್ಲಿ ಟ್ಯೂಶನ್‌ ಡಾ ಬಿ.ಆರ್‌ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಲ್ಲರಲ್‌ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಅಂಡ್‌ 
ಎಜುಕೇಷನಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌: 

ಪಂಚಮುಖಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 

ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
(ರ) 


ಶ್ರೀ ನುಲಿಯ ಚ೦ಿದಯ್ಯ ಕೊರಮರ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಾ ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌(ರಿ) 

om Jai Shree Social & Cultural Trust {R} 

ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 
ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) KN 

ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿy 

ಸಂವಿಧಾನ ಶಲ್ಲಿ ಡಾ/! ಬಿ ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 

ಬಾಂಧವ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಕಲ್ಮರಲ್‌ ಅಂಡ್‌ 
ವಜುಕೇಶಸ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ 


ಈ. | ಅರ್ಜಿ 
Fi ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸ ಷ 
2 ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
4 R.B.R AMBEDKAR YOUTH SOCIAL AND CULTERAL 
239 | 20186R292 DR RSME DS lt ನಿಷ TE ರಾಮನಗರ 150000 
TRUST (R} - ನ್ದ 
“240 | 20186310 BUDDHA SOCIAL AND CULTURALTRUST (R} ರಾಮನಗರ 50000... 
221 | 20176831 [ತರಂಗ ಜಾನಪದ.ಟ್ರಿಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ರಾಮನಗರ 100000 
242 | 20186R313 |ಅಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ರಾಮನಗರ 100000 
243 | 201868520 [SAAKYA SOCIAL AND CULTURAL TRUST ರಾಮನಗರ 100000 
244 | 20186R535 ಪ್ರಕ್ನಾ ದೀ ವಿ ಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ oe ರಾಮನಗರ: 100000 
೨45 | 201868653 [ಶ್ರೀ ಶಾರಬಾಂಚೆ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಾಮನಗರ 200000 
246 | 201768682 ಜಾಗೃತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಮನಗರ 200000 
N ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಿ. 
247 | 20186R700 |ವಿಸರ್ಗ ಟ್ರಸ್‌ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಮನಗರ 150000 
K NALVADI KRISHNARAJA ODEYAR SOCIAL AND 
248 | 2018GR7SO | LTURAL TRUST ರಾಮನಗರ 100000 
249 | 201768788 |ನಸುದೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಾರಿಟಿಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ (ರ) | ರಾಮನಗರ 100000 
ಸಾ, ರಿಟಿಬಲ್‌ 
250 | 2017GR817 ಡು ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಮಾರಕ ಚಾರಿಟಿಬ ಠಾಮನಗರ 200000 
I 
SCRE -™ |RAVANASURA YOUTH , SOCIAL AND CULTURAL 
251 |20176R833 JAYANASURA YOUTH, SOGIALAND CULYY ಮನಗರ 200000 


100000 


100000 
ರಾಮನಗರ 100000 
ರಾಮನಗರ 100000 


200000 


100000 


100000 
ರಾಮಸಗರ 100000 
ರಾಮನಗರ 100000 
ರಾಮಸಗರ 100000 
ರಾಮನಗರ 300000 
ರಾಮನಗರ 100000 
ರಾಮನಗರ 50000 
ರಾಮನಗರ 100000 
ರಾಮನಗರ ನ 50000 
ರಾಮನಗರ 100000 
ರಾಮನಗರ 100000 


ಈ! ಅಟ್ಟ ಧನಸಹಾಯ 


ಸಂ! ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು - ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
AY AY 
” } ಶಿಫಾರಸು ) 
270 |20176R146s5 [ಹುಣ್ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸಂಘ ರಾಮಸಗರ 50000 
271 |20186R1475|ವೈಭವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಾಮನಗರ 180000 7 
Se p 
MAHISHASURA YUVA SAAMAJIKA MATTU 
272 |2018GR1480 SAMSKRUTHIKA TRUSTR - ರಾಮನಗರ | 100000 
273 |20176R1556]ಧಮ್ಮ ದೀವಿಗೆ ಚಾರಿಟಿಬಲ್‌ ಟ್ರಸ್ಟ (ರಿ) ರಾಮನಗರ 150000 
p 1SPOORTHESOCIAL ED LAND CULTURAL } £ 
274-1 2018GR1607 ರ HISOCIAL UCATONAL AND CULTURAL, | ಶಾಮಸಗರ 200000 
275 |20176R1616 ಸಂಜೀವ್‌ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್‌(ರಿ) ರಾಮನಗರ 100000 
276 |20176R1644|Belli Beladingalu Trust (R} ರಾಮನಗರ 7 200000 
277 |2017GR1650 PRERANA SAMAJIKA SAMSKRUTHIKA TRUST (R) ರಾಮನಗರ 20000೪ 
00000 
278 |20176R1792 ಜನನಿ ಜನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ (ರ) | ರಾಮನಗರ 100001 
| 33 2018681854 A! BHEEM BUDDA SOCIAL AND CULTURAL TREST | ರಾಮನಗರ : 3000 
280 {20176R1916|ಶೀ ಉದಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) ರಾಮನಗರ " 200000 


281 |2017GR1947 100000 _ 


SIRI SAAMAIJKA MAATHU SHIKSHANA TURST{R) 
Sathyashodhana Samajika Mathu. Samskrutika 
Trust {R) 


282 |20176R2022 


283 |20176R2040 


2017GR2072 
2017GR2115 


: 100000 


ಸಂಬುದ್ದ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ.ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 
ಗಂಧವತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 
ISAKYA SANGHA (R) 
SAMANVAYA TRUST (R) - 
ಜೈ ಮಾರುತಿ ಜಾ ನಪದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ತ 
(ರ) 
ನಪ್ಯಸಂಗಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಮತ್ತು' 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ (ರ) 
DRB R AMBEDKAR ABIRUDDI MATTU 
[SAMSKUTHIKA KRIDA SANGHAR 
290 |20176R2162 ಸ್ನೇಹಸ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 
MANASA SAMAJIKA SAMSKUTHIKA SHIKSHNA 


50000 
” 10000೦ 
ರಾಮನಗರ 100009 


287 |20176R2141 


288 20176R2146 150000 


289 |20186R2150 


231 f?6286R2201 rRuSTR 

292 [20176R2292 ದಿವ್ಯ ಫೌಂಡೇಷನ್‌ ರಾಮನಗರ Kl 100000. 
PANCHASHEELA SAMAJIKA MA KRUTHI 

293 |20186R2297 "KA MATTU SAMKRUTHIKA ರಾಮನಗರ 100000 
TRUSTR 

| 
294 12018GR2526 
L SANJEEVINI SOCIAL AND CULTURAL TRUST(R} ರಾಮನಗರ 30000 
295 [2017682518 ಪ್ರೀ ವರಹಾಸ್ಟ್ಯಾಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು 


'ಸಾರಿಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ತ ರಾಮಸಗರ 200000 


UDDA __ [ W 
296 |2018GR2586 ph pe BOOM! YOUTH SOCIAL AND CULTURAL ಹಿಪನಗಿತೆ 10000e 
FRUSTR 
20176R258 
0176R2588 ಮಧುರ'ಸಾಮಾಟಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ... ರಾಮನಗರ 50000 
20176R2344 [incharatrust > «೬ “ರಾಮನಗರ 50000 
2017681318 ಸುಗ್ಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿ) ರಾಮನಗರ *"]” 200000 


ಭಗವಾನ್‌ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಡಾ// ಬಿ ಆರ್‌ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಲ್ಪರಲ್‌ ಟ್ರಸ್ನರಿ ರಾಮನಗರ 100000 


20176R2051 


RE ಧನಸಹಾಯ 
ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
( ೨ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
461 [2012512603 ER YOUTH SOCAIL AND CULTURAL TRUST ರಾಮನಗರ NEE 
302 12017681888 |ರಂಗಬೆಳಕು (ರಿ) ಶಿಪಮೂಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 200000. - 
303 [2017682019 JAPEKSHA SC/ST NRUTHYAKALA NRUNDA ಶಿವಮೊಗ್ಗ 100000 
304 [2017682119 [ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಧಿಯೇಟರ್‌ ಶಿವಮೊಗ್ಗ - 200000 
305 | 20176R109 JRANGAKFERTHNA SAMPADA (R} ತುಮಕೂರು: 300000 
306 | 20176129 [ಶೀ ರಂಗರಂಗ-ಹಬ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವೃಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ——— ತುಮಕೂರು 100000 
307: {-2018GR141 |ESHWARI MAHILA SAMAJA (R) ತುಮಕೂರು 100000 
[308 | 20176RS8A |KEERTHANA RANGA BALAGA ತುಮಕೂರು 100000 
| [SRI CHAMUDESHWAR! GRAMINA SJANAPADA 
309 | 201868815 [A KALA VRUNDA ARALAPURA (RY ತುಮಕೂರು 100000 
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ಪರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯಾ 
310 | 2018GR363 ಲಾಯುವ ಅಬಿವ್ಯದ್ದಿ ಸಂಸ್ಕ ತುಮಕೂರು 100000 
311 |2017GR1934 |SRISEEBI NARASIMHASWAMY KALA SANGHA ತುಮಕೂರಃ 150040 
312 [2017682319 ಶೀ ಬೈರವ ಕಲಾಸಂಘ (ರಿ) ತುಮಕೂರು 100000. 
313 [20176N1918|ಕಲ್ಪನಾ:ರಶ್ಮಿ ಕಲಾಲೋಕ =) ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 200000 
314 | 201868332 [ಶೀ ಭ್ರಾಮರಿ'ನಾಟ್ಯಿಲಯ (ರಿ) ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 100000 
315 | 201768389 [ವರ್ಣ ಮಹಲ್‌ ಕೆಲಾ ಸಂಸ್ತೆ. |] ಜಯಪುರ - 100000 
316 | 20176758 ರ ಸಾಂಸ್ಯುತಿ ಕಸಾಟಿಕಲಾವಿದರ ವಿಜಯಪುರ $0000 
R 
317 | 2018GR956 pl ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್‌ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವಿಜಯಪುರ 100000 
348 | 20186380 ಗ್‌ ವೃತ್ತಿ ಹಗಲು ಭಷ ಕಲಾವಿದರ. ಸ ಯಾದಗಿರಿ 4 50000 
Ta. & ನ 
\ 319 | 20176R781 ಹಾರ ಪುಟ್ಟರಾಜ ನಾಟ್ಯ ತಲಾವಿದರ 50000 
ಶ್ರೀ ಜೈ ಭಾರತಾಂಭೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು 
320 [2018681523 ಸ ಶಿಕ ಸಂವಾದ ಶಿಕಣ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ 100000 | 
ಶ್ರೀ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ನ್‌್‌ (ಈ). 
321 |201761596[ 2] ಶಾರದಹಳ್ಳಿ -ತಾ॥ ಶಹಾಪೂರ ಜ॥ಯಾದಗಏ| ' ಯಾದಗಿರಿ 50009 
322 [201762008 [ಅನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ) 200000 
i TOTAL 47000000 


Nota \Q 


(ಈಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) (414 


ರದ ಅಧೀಷ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 


i ನಾ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸಂವಾ 239 ಕಸಧ 2019, ದಿನಾ೦ಕೆ:15-07-20198, 
ಅನುಬಂಧ-2 
ಈ ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ/ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಪುದರ್ಶನಳೆ 


ಧನಸಹಾಯ 2018-19 
| 
«1 ಅಜಿ ಧನಸಹಾಯ 
Be pad ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸಲ| ಸಲಹೊ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ." 

1 | 2018AR275 [CHANDRASHEKHAR Y CHALAWADI ಬಾಗಲಕೋಟಿ 75000 
2 [| 2018AR459 [ASHOK NADUVINAMANI ಬಾಗಲಕೋಟೆ 50000 
3 2018AR313 Ganesha H ಬಳ್ಳಾರಿ 75000 
4 | 2038AR480 [SANJAYKUMAR HULLENNAVAR ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
5 | 2017AR635 [SHIVARAJ HULLENNAVAR T. ಬೆಳಗಾವಿ T 75000 
6 2018AR686  |AAKASH GHATAGE M. ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
7 2017AR799  |ರಾಜೀಂದ್ರ ಆ ದೇಪರುಷಿ ಬೆಳಗಾವಿ 50000 
[8 20188831 |ಲಗಮವಪ್ಪಾ ಶಿವರಾಯಿ ಕಾಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ 75000 
9 | 2017AR1010- [AYASHRI GANIGER ಬೆಳಗಾವಿ 75000 

10 | 2018AR1259 ಬಸವರಾಜ. ಸಂ. ಮಹೂರಕರ ಬೆಳಗಾವಿ 75000. 
11 2017AR34 {Ramesh terdal (GLOBAL ARTIST 2016, HUNGARY) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
2017AR50 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 
[13 | 2018AR276 ಬೆಂಗಳೂರು.ಸಗರ 75000, 
2018AR397 ಬೆ೦ಗಳೂರು ವಗರ 75000 
2017AR536 |naveen kumar N ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ _-. 75000 
16 | 2018AR926 [ಬಸವರಾಜ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 75000 

ಬೆಂಗಳೂರು 

17 | 207೩R25 ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಗಾಣಿಗೇರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 75000 


18 2018AR458 
19 2017AR606: 
20 2018AR614 
2017AR785 


ರತ್ತೈದೀಪ್‌ 


santosh s/o sharnappa appe 


ಅರುಣ್‌ ಖರಾಟಿ 


SANTOSHKUMAR 


ಬೀದರ್‌ 


ಬೀದರ್‌ 


2018AR815. ಬೀದರ್‌ 
23 | “2018ARI136 ಬೀದರ್‌ 75000 } 
24 | 2018AR1200 [DIP ಬೀದರ್‌ 75000 
25 | 2018AR138 [ಪಿ ೮ ರಾಜಶೇಖರ ಚಿಕೃಬಳ್ಳಾಪುರ 75000 
26 | 2017ARa51  [5ರ೯ವರ್ಮಿಡಿಕೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 75000 
27 | 2018AR350 [ಪ್ರದೀಪ್‌ ಕುಮಾರ ಡಿ ಎಮ್‌ ದಾವಣಗೆರ 75000 
28 |. 2018AR400 [Daniel Manasayya Dara ಧಾರವಾಡ 75000 
29 | 2018AR705 [Ganesh S. Saboji ಧಾರವಾಡ. 50000 
30 | 2018AR901 |REKHA N NANDIN! ಧಾರವಾಡ 75000 
31 § 2017AR1044 J|chandru bhajantri ಧಾರವಾಡ 50000 
32 | 2017453 [ಶರಣಪ್ಪಬಾಲಪ್ಪ ಹರಿಜನ; ನಾಗರಾಳ ಗದಗೆ 75000. 
33 | 2018479. [ರೇಖಾ ಲಾಯಪ್ಪ ಚಂಚಲಕರ ಗೆದಗೆ 75000 
34 | 2018528 [ರಮೇಶ ಪರಸಪ್ಪ ಗಾರವಾಡ ಗೆದಗ - 75000 
35 | 2017AR529 [ಕೃಷ್ಣಾ ಕೆ. ಐಮ್‌. ಗದಗ ; 75000 
36 | 2018AR586. [ಮಲ್ರಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಂಡರಗಿ ಗದಗ gf 75000 
| 37| 20158720 [ಥಾ ಬೇಮಪ್ಪ ಎಲ್‌ ಅಮಾಣಿ। ಚೌಹಾಣ್‌) ಗದಗ 75000. 
38 | ಎಂ18AR723 [ತುಳಸಿ ಬಿ ಜೌಹಾಣ್‌ ; ಗದಗ 25000 
| 39! 2018955 [ಸುಮಾ ಮಾರುತಿ ಚೌಹಾಣ್‌ ಗದಗ | 75000 
40 | 2018AR753 [ವಸಂತಕುಮಾರ್‌ ಹಾಸನ 50000 
41 | 2018AR798 [ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌. ಹಾಸಪ 50000 
42 | 2017AR248 [PARASHURAM LAMAN} ಹಾವೇರಿ | 75000 


Sl) ಧನಸಹಾಯ 
ಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಹ ಶಿಫಾರಸು 

43 | 2018AR135 [SHANKAR B CHAVAN . 2 ಕಲಬುರ್ಗಿ p 75000 

44! 2017AR434 [Girish BK ಕೆಲಬುರ್ಗಿ 75000 

45. | 2017452 [ಸಂತೋಷ ರಾಠೋಡ AE: ಕಲಬುರ್ಗಿ 75000 

46 | 2017AR474 [SUNIL ೫ “ಕಲಬುರ್ಗಿ 75000 
[47 | 2017ARS31 [Rajkumar S Kumar P h ಕಲಬುರ್ಗಿ 75000 

48 | "2017AR616 [Annaraya N Kobal ರ್‌ 75000 

39 | 201788794 [ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಐಸ್‌ ಬನ್ನಟ್ಟಿ - ಕಲಬುರ್ಗಿ 75000 

50 | 2018AR848 [Nageshwar PRES ಕಲಬುರಗಿ | 75000 

51 | 2018AR879 [JAGADISH MUTTANNA KAMBLE ಕಲಬುರ್ಗಿ 75000 

52 | 2017AR920 [VIKRAM MANIK ್ಟ ಕಲಬುರ್ಗಿ 75000 

53 | 2017AR9I2 [SHILPA ಕಲಬುರ್ಗಿ 50000 

54 | 2017A8937 |ಚಾ.ಪರಪುರಾಮ ಪಿ. ಕಲಬ್ಬರ್ಗಿ | 75000 

55 | 2018AR1037 [Santos kumar ್ಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ [000 1 

56 | 2018AR1050 [Nayana Baburao 2 2 ಕಲಬುರ್ಗಿ & 75000 

57 | 201748713 [ಜಿದಾನಂದ ಆಂದ್ರಷ್ಟ * ಕೊಷ್ನಳ 75000 |] 

58 | 2018861 |ಗೆ೦ಗಾಧರ್‌ ಈ ಬ೦ಡಾನವರ ಕೊಪ್ಪಳ : 50000 

59 | 2017AR83 [ಜಯೆರಾಮು ಪಿ - ಮಂಡ್ಯ: 50000 
60 | 2018AR1332" |ಅಂಗಿನೇಕ್‌ ಆರ್‌.ಎನ್‌. : ಮಂಡ, 50000 

61 | 2018AR294 [G2 ರತಾ 50000 


62 | _2018AR289 |FARANNA BENGALI ರಾಯಚೂರು 50000 


63 | 20188328 |ಅಮೆರೇಶ್‌ Roe 


64 |” 2018AR793 [ಪ್ರಕಾಶ 


|: _ ರಾಯಚೂರು 50000 
65:| 2017AR1036 [Vinodkumar - | ರಾಯಚೊರು | 75000 
66 | 2018AR1060 [ಎ ನರಸಪ್ನ eR 


ರಾಯಚೂರು : 50000 


67 | 2017AR1159 OKESHAG ತುಮಕೂರು - 75000. 
68 | 2017AR1196 |ಆನ೦ದ ಎಸ್‌. ] ತುಮಕೂರು . . 50000 
69 | 2018AR1208 JRANGASWAMYR 50000 
70 |: 2017885 [SwapnaM Kaladagi . ವಿಜಯಪುರ --. 75000 
71 | 20184894 [ವಿಜ೦್‌ ನಾಯಕ್‌ » - ವಿಜಯಪುರ 75000 
72 20184895 (ಶ್ರೀಕಾಂತ ರವಿ ರಜಪೂತ ವಿಜಯಪುರ 75000 
73 2017AR106: [ANAND.M.ZANDE ವಿಜಯಪುರ 75000 
72] 20188374 [ರಾಜೀಶರಿ ವ ಆಎಕುಂಪ - , ವಿಜಯಪುರ 75000 


75 2017AR743 ರಾಘವೇಂದ್ರ . ಪಿ. ನಾಯಿಕ 
76 2017AR1111 [madareppa R Vaganavar 
27 | 2017AR202 JPANCHAMUKHI 


ವಿಜಯಪುರ 75000 
ವಿಜಯಪುರ 75000 


[NOE 
[38 
ಶೆ 


75000 

78 | 20188266 [ನರಸಿಮುಲು ಯಾದಗಿರಿ 75000 

79} 2018AR387 pr. SASAVARIS TAIECRR ಯಾದಗಿರಿ 75000 
TOTAL 5450000 


(ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) Kel 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
- ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ. 
(ಸಂಸ್ಥ ಸೃತಿ ಶಾಖೆ). 


ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾದ್ಯಪರಿಕರ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ 
AN ಧನಸಹಾಯ 2018-19 ' 

k | ಧನಸಹಾಯ 
us ಅರ್ಜಿ ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 

Ky ಶಿಫಾರಸ್ಸು 

y 201INA3L ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮಣ್ಣ ಬಗರಿಕಾರ ವಾಗಲಕೋಟೆ 30000 \ 
2 2018VA136 ಅಜರ ಮುಧೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ \ 30000 
3 2017 A277 `ಸಕ್ಯೂಚಾಯಿ ಎಕಣಗೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 10000 
4 2018VA622 ಸು ಬಿ: ಭಜಂತ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 
5 2017VA680 ವಿಟ್ಟಲ ಮಲಪ್ಪ ದೇವದಾಸ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 
6 SorVA7e0 __ISHIVAPPA BASAPPA BAMBAY! ಬಾಗಲಕೋಟೆ 15000 
7 | 2017NA853 ಪ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕ ಸ ಮ್ಯಾಗಿನಮನಿ” ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 30000 
3 2017VAS1O NURANDAPPA RAMAPPA BHAJANTRY | 15000 
9 2018VA1363. ಸ್ರೀಮತಿ ಶಕುಂಅ ಸೋ ಲಮಾಣಿ 


2017VA1454. 


20173069 
2048VA2104 
2017VAZ2 86 


= 017VA1488 


9 
2018VA2349 ೭ 


2018VA2464 


SotNA2048 


ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಪು- 


2017VA2482 


ROJA RENUKA CHIMMAL 


2018VA2774 


HANAMANTAPPA U:VARAYAPPA BHAJANTRI 


SHRIKANT B BAJANTRI 


a | 2087VA2793 

25. 1 2017VAI3I35 ಫ್‌ಖರ ವೀರಪ್ಪ 'ಡೊಡವಾಡೆ 

26 301NA3561 RAY HANAMAPPA DASAR | 

27 | 2018VA3602 ರಾಮಪ್ಪ ಲಕಣ ಬಜಂತ್ರಿ | 

28 Y- 501VA363S _jamarapps ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 

29 2018VA2672. -[SRNGare VAREPPA BHAANTSI ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 

30 207VA37HL MUTTAPPA ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 

31 2017VA3818 ಲಕ್ಕಪ್ಪ ತ೦ಕರ ಸರಿಕರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000. 

32 {20073847 SADAPPA S BAJANATRI ಬಾಗಲಕೋಟೆ 30000 
2017VAA4136 ಸಿದ್ರಾಮ ಲಕ್ಷ ಭಜಂತ್ರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 15000 
2047VA4245 ಶ್ರೀರಂಗಪ್ಪ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 30000 

35 {_ 2017VA4274 VAMANAPPA M MADAR ಬಾಗಲಕೋಟೆ {15000 

36 | 2017NAA297 [ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾ ಮಾಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 30000 

37 | 2018VA265Z JANMNAPPA-D ಬಳ್ಳಾರಿ | 15000 


ಸಂ | ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು 
201NA3158 ನೀಕನಾಯ್‌ | 
20182734 [ನರಮಷ ರಾಮಪ್ಪ ಭಜರತ್ರ 
20171491 ಯಲವ್ಹಾ ನಾಮದೇವ್‌ ಸರಿಕರ 
2018VA51S ಕರೆಪ್ಪ ಮಹಾದೇವ ದೊಡಮನ 
--2018VA7s0 [ಸೈನಪ್ಟ ಹನುಮಪ್ಪೌ ಎಮಾಷ್‌ 
3 T 2018VA787 ಚೆಂಪವ ಮೇಸಪ್ಪ ಮಾದರ 
2018VA789 ತಂಗೆವ್ಹ ಶ್ರಿಣಾಂತ ಮಾದರ 
2017VA1106 ಪರಸಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪ ಮಾವ 
201A1373 Parashuram Anty Sangannavar 
2017VA1328 ಸುಮಿತ್ರಾ ಪರಶುರಾಮ ಸರಿಕರ 
2018VA1379 ಶಾಂತವ್ರ, ದೇವೇಂದ್ರ ಮಾಂಗ 
20141495 Jo ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊವನ 
2017VA155S Gayatri Parashurarn Sangannavar 
2017VA1567 ಶಾಲಾ ಲಗಾಮವ್ಪ ಹರಿಜನ 
2017VA174g ಚಂದ್ರಕಾಂತ ರಾಜೌಗ್ರುತ 
201841973 ಸುಜಯ್‌ ಸೊಪ್ಪಾಡೆ 
2017VA205] ಮಹಾನಂದಾ ರಬೀಂದ್ರ 'ಹುಲಗೆಜಿ —] 
55 20172306 ಅರ್ಜುನ ಚಿನ್ನಪ ಮಾದರ 
" 3 2018VA2439 ಬಸವರಾಜ ಪಂಡಿತ 'ಜಂತ್ರಿ 
[==-2018VA2717 MANJUNATH BHAJANTR] 
—“2017VA2973 Mahadevi Bouravg Devarvar 
2017VA 2084 ಭೀಮ ಮಹಾದೇವ ಭಜಂತ್ರಿ 
201843140 ಯಮನಾಬಾಯ್ಯಿ ಲ'ಕಲಾಚಂದೆ 
2017VA3167 ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಜಬ ಭಜಂತ್ರಿ 
2017VA3179 ಕಲ್ಲಪಾ 
2017VA3779” ಸಂಜೀಪ ಶವ 
201843320 Ishwar Yallavya Madale 
2017VA3431 ಬಸಪ್ಪ ಮರಗನ ವರ 
2017VA3439 Shashiddhar Ramappa Bhajantri 
2017VA3457 ರಾಜೇಶ್ಛರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾದರ 
"2018VA3471 ಪರಾಜ ಹ ಭಜಂತ್ರಿ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
201743839 nd ಮುತ್ತಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಬೆಳಗಾವ 15000 ] 
2017VA3986 ಪದಮವ್ಹಾ-ಮಾರನ ಬೆಳಗಾ 10000 | 
2017VA4023 ಶ್ರೀ ನಾಗೇ ರಾಮಪ್ಪ ಎಮಾಷ್‌ ಬೆಳಗಾವಿ J 20000 } 
2017VA9196 Jy "ಲಾ ಅರ್ಜುನ ಮಾದರ _ ಬೆಳಗಾವಿ 10000 
2018VA1492 Kemparajg Jeoned ನಗರ 30000 
2017VA1580 ಮಂಜು | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
2018VA1591 basavarajy ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
2018೪41680 [ವಿನೋದ್‌ ನಾಯಕ್‌ ಈ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗ್ರಿ] 30080 
77 2017VA1793 ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ| 30000 


§ 
ಧನಸಹಾಯ 
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು. | 
---y8vA2622”|ರೇವಿತುಮಾರ್‌ ಬೆ೦ಗಳೂರು ನಗರ 30000 
2017VA2878 ಪಾಗೇಂದ್ರ.ಆರ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 30000 
2618A3623 ಮರಿಜುನಾಥ್‌.ಎಲ್‌ ಆರ್‌ ..' 1 ಚೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 30000 
T 
2017೩3905 ರಾಜೇಶ್ಯರಿ ಪೀಬೀ ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 15000 
p 2017VAA057 ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಮೂರ್ತಿ ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 15000 
ಸ ಬೆಂಗಳೂರು 
3 2017೪೩2628: ಶಾಮಲಾ ಗ್ರಾಮಾಂತರ 30000 
ಮ Ky ಬೆಂಗಳೂರು 
p 2012633 |ಶಾಲಿವಿಡಿ ಗಾಮಾಂತರ 30000 
ಹ fs p 'ಚೆಂಗಳೂರು 
5 282 VA3935 ಮುವಿಸಾಮಿನಾಯ್ಕ್‌ ಫರ್‌ ಗಾಮಾಂತರ | 30000 
ರಾದಾ ಫಂಗಫಾರು 
2017VA4242 ಗಾಮಾಂತರೆ 30000 
JOUINAGAA 
6 { 201INAG82T ಬೀದರ್‌ [30000 | 
: 
2018VA2153 ರ ಬೀದರ 30000 
ESTES ಬೀದರ 20000 
ಬೀದರ 30000 
ಬೀದರ 30000 
ಬೀದರ 15000 


2018VA2730 


97 2018VA2954 ಅನುಷಯ 
8 | 2ONAILSS IMANIULA. pe 
99. TS YBVAI16A _ |SARASWAT! ಬೀದರ 20000 
100 >018vVA3237  |RANJITABAL ಬೀದರ 20000 
101 501A3243  |Remachandra B Sherikar ಬೀದರ 15000 
102 2018VA3274 ವಶ್ಪನಾಥ ಮಾದಪ್ನಾ ಬೀದರ 20000 
i; 103 2017VA3284 ಆಕಾಶ ಬೀದರ 20000 
104 >018VA335S . JBANDEMMA ನದರ 15000 
105 D017VA3S21 _|SHESHARAO BELKUNIKAR ಬೀದರ 30000" 
106 2017VA3557 ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಬೀದರ 30000 
107 3017VA3587 johnson ಬೀಡರ 30000 
108 2017VA4166 MALLIKARJUN ಬೀದರ 30000 
109. 3018vAa224 |SAROJANY MANIK ಬೀದರ” 30000 
10 | 2017VA186 ನರಶಿಪಮೂರ್ತಿ ಎ೦-. ಚಾಮರಾಜನಗರ 20000 
111 2017VA193 ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್‌ ಚಾಮರಾಜನಗರ 20000 
112 018VA266 ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 20000 
113 >was (ನಂಜಯ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ | 30000 


ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು 


114 2018VA663 5 
115. 2017VA864 BASAVARAY 

116 2017VA99> ಸಿದ್ದರಾಜು 

117 2017VA99S ಪುಟ್ಟರಾಜು ಎಸ್‌ 

118 2017VA1096 ಬಿ.ಸಿ ಮಹದೇವಸ್ತಾಾ 
119 2017VA1251 ಜೇತನರಾಜ್‌ ಎಲ. 

120 2017VA156g ರಂಗಯ್ಯ 

121 2018VA161g ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಜಿ 

122 2018VA1883 ಎಸ್‌ ಮಹದೇವಯ್ಯ 
123 201741913 ರಾಜೀಶ ಎನ್‌ 

124 f _2017VA2162 NAGARAJUSE 

125 2018VA2478 ಶಿವನಿಮಾರ 

126 2017VA2667 ಶಿವಳಮಾರ್‌ ಎಂ. 

127 2017VA2735 ಬಸವರಾಜಯ್ಯ 
128 2018VA2837 ರಾಧ 

129 2018VA3004 ಪ್ರಕಾಶ - 

130 | 20183055 ಮಹದೇವಪ್ರವಾ ಎತ 
132 2017VA3515 ನಾರಾಯಣಾ 


132 2017VA3549 NAVEEN KUMAR M ಸ ; 

13 
pr 
735 ಸ 

77 
BENNETT 
IST omg TS 


[150 AIT yc 


151 | 2018VA2086 ದೇವೇಂದ್ರಎವ್‌ 


152 2018VA2736 ಐನ್‌ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಐಹೊಳ್‌ 
153 i 201742238 ನಿರಂಜನ ಎ& 


L 154 2018VA2342 ತಿಪ್ಟೇಸ್ತಾನುಎನ 
155 2018VA2377 ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜನ ೫ 
356.|  208VA2a [ಶ್ರೀ ಎಸ್‌. ಶೇಖರಪ್ಪ 

| 157 } 2018VA2696 CHOWDAMMA, 

[158 2018VA7715 By 


ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
hd ಶಿಫಾರಸು, NY 
TE 20tVA2T70, ನಹನ ಜತದುಗ್ಗ | 20000 
2018VA2776 HANUMANTHAPPA ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 20000 
“T —2087VA2808 THIPPERUDRAPPA.D.G ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. “15000 
೫೪ಸಿ [ಶ್ರೀ ಮಂತ್‌ ಲಾಜ K ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 15000 
ಯಸ. (ಲಶೋ್‌-ಎಜ್‌ ಜತುದುರ್ಗ |. 30000 
2017VA2968 ಚಿದಾನಂದ ಎ y ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ "20000 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1 20000 


\ 

1 

1 

| 

} 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 20000 ] 
1 


2018VA3227 ಅಂಜಿನಪ್ಪ ಡಿ 

, 2017VA3373 ಯಲ್ಲಮ್ಮ 

>o1evAsas2 _ (ಸಿ:ಎಲಂ.ಬಾಬು 

$ 2018VA3503 ರಾ 

J | 201NA3STL ಅಂಜಲಿಷಿ 

Torna |ಲತೆಮ್ಮೆ 

1 2018VAA111 ದೀಮಂತ ಆರ್‌ KA 
2 

3 

& 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000. 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 30000 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 10000 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 30000 
ಚಿತ್ರಯರ್ಗ 30000 


ECE ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
0೦೪AಯMS5S (ಮೈಲಾರಿ 
01277 |ಕಲಿತಮೆ, 
2017VA800 
" 2018VA1773 


8 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಎಲ 

201792585. 
| -2016VA2635 . [Revanna MM 
A ravi 
018VA3038 . |SANGEETHA S 
ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ ಏಿ 
oTaVAs760  |HALESHA CHALAVAD! 
SBvAss07  RUDRESH yy 


r 
188. | _ _ § 
189 T ovis |ಸಾವಿತ್ರಿವಿ 
190 018VA26S  (Gangadhar S Mahant 
191 2018VA274 .. |[RaviS Vibooti 3 x ಥಾರಪಾಡ 30000 
192 if >017VA664 | MANJUNATH HANUMANTAPPA MADAR ಧಾರವಾಡ | . 30000 _- 
193 >017VA689 _ |VINODA NADUVINAMANI ಧಾರವಾಡ 20000 
194 >017VA715 [DURAGAVVA KAMBALENNAVAR ಧಾರವಾಡ | 30000 
195 NAT [RAAPPA RAIAPPA ULLY ಧಾರವಾಡ 30000 

196 2017VAB07 - [AXMAPPA KAMBALENNAVAR ಧಾರವಾಡ iN 30000 
197 OIINASSO  INEELAPPA FAKKIRAPPA MADAR ಧಾರವಾಡ | 30000 
198. 2017VA962 - |KALMESH SHANKREPPA MADAR ಧಾರವಾಡ 30000 
199 2017VA963 _\MALLAPPA GADIGEPPA MADAR - ಧಾರವಾಡ Ng 30000 

i 200 S0I8VA984 -- ರೇರ್‌ ಪರಸಪ್ಪ ಮಾದರ ರ ಧಾರವಾಡ 20000. | 
201. 2017VA1078 _ |Gopal Unakal ಧಾರವಾಡ 15000 


203 2018VA1159 [YAKKERAPPA M NADUVINAMANI ಧಾರವಾಡ 15000 


| 
202 | 2017VA1098 ಯಲಷೈ ದುರಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಧಾರವಾಡ 15000 
| 


ಸಂ | ಅರ್ಜಿಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು 
ಸಿಂ 

204 | 200NAISaT [ಲಕ್ಷೀಬಾಯು ವಾನ 

205 2017VA1723 [ಸುಭಾಸ ಭಜಂತ್ರಿ 1 
206 | 2018VAIE77 [PUTTARAI BASAVARTT BHAIJANTRI 
207 2017VA1919 ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಮಾದರ 
208 2017VA1930. ” ಶಂಕರಪ್ಪ ಮರೆಪ್ಪ ಹರಿಜನ 
209 | 207A ಬಸವಣ್ಣೌಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಘ 

210 | 200A [sg ಕ್ರಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಅಮಾನ್‌ 
211 2017VA24Q5 Sitavva G Lamani 

212 201742437 ಸಂಜೀವ ಹನಮಂತ ಕುಂದಗೋಳ 
213 20170A2458  [PALLANI KHANPET 

214 2017VA2740  [Vogesh Patil . 

215 2017VA2806 — |PARASHURANY BHAJANTRI 


216 2017VA2862 


RAMESHK BHAJANTR| 


217 | 2017VA2925 


ಶರೀಫ್‌ ಮಲಕಪ್ಪ ಡೂಡಷಾ 


218 2017VA3280 ನ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಗಿ 

219 2017VA3715 ಶಿವಕ್ಕ ಪಿ ಕುರಪತ್ತಿ 

220 | 2018VA3736 ಹೇಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ 

221 | 201As7sa ಬಾನಪ್ಪ ಮರಿಯಪ್ಯ ಕನ 

292 [_ 2017/3806 ISOMIBA! J KURIGAR 

23 | _2007NA38SS TANK METRI | 
228} 2017A38S9 PARUSHARAM SHARANAPPE ಸಾನ 


225 2017VA3977 
226 2017VA3990 
227 2017VA3994 
228 2017VAa0G9 
229 2017VA4201 
230 2018VA132 


KUBERAPPA FAKKIRAPPA BHAJANTRI 
Sampath Kenchakkannavar 
Gangambike Pujar 

Venkatesh Alakund ದ 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆನ ಮ್ಮನವರ 
Vimalesh Kumar KS 


231 2018VA1819 RavirajS 
232 } 208VAIoas KRISHNAPPA BM 
233 2017VA190  |AsHoK HANAMAPPA KONI 
234 201VA191 | MARISWANNI BHAJANTRI 
235 2017VA198 BASAVARA)A 
236 2017VA243 ”[NINGAPPA HANUMANTAPPA SHIRWAR | 
237 2017VA283 SHASHIDHAR ANNARAO Fj 
238 201844332 channappa s mahanta 
239 20174436 NALLAppA CHANDAPPA ] 
20 20170AS25  MOUNESH TIMMANNA CHANNADAEAR ] 
241 “2017VAS8A: ಗಾ SHIVAPPA BHAJANTRI ಗದಗ: 15000 
142 2018VA1045 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದುರಗಪ್ಪ. ಪೂಜಾರ ಮತ್ತು ತಂಡ ಗದಗ 20000 | 
43 2017VA1196 HANUMESH “ಗದಗ 15000 7 
Fak GOVINDAPPA SANNAVENKATESH | 
44 2017VA1628 BINKADAKATT- | _ ಗದಗ 15000 
35 | 2017VA1685 — [ANANAYVA AMARESH ಗದಗ 15000 
16 | 2017VA1768 Bn CHATRAPPA ಗದಗ 15000 


ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು 
[ 
47 —1IVAad80  [RAGHAVENDRA RNB 
48 2017NA2073 |SANNAMALAKAPPA BASAPPA BHAIANTRI 
149 2017VA2126 [Shakuntakata M. Halakeri 
0 [2087VA2542:-|HANAMAPPA BALAPPA-- ~ 
251 017NA2576  [BHEEMASHANKAR BHIMANNA 
252 2017NA2624  HULIGEMMA BHIMAPPA DADDIMAN! 
253 2017VA2788 _|ಅಸಂದ ಶಿವಾನಂದ ಭಜಂತಿ 
254 2017VA3078 _ |BASAVARA} 
255 201vA3144a [ಬಸಪ್ಪ ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಈರಣ್ಣಮರ 
256 2017VA3447  \Anjanappa Govindappa Veshagar ಸ 
251 2018VA3480, Chinnaswami Channappa Veshegar 
258 OINA3EAA | MEGHA HOSAMANI 
555 | 200VAI316  |RAGHAVENDRAR BHAJANTRI 
260 2018VA1685 ಕೃಷ್ಣಾ.ಬೇಷಗಾರ 
261 2018VA2137, ಮಂಜುನಾಥ.ರಾಮಣ್ಮ ನೇಷಗಾರ 
362 | 2018VA2475 _ |GANGADHAR KORAVAR 
563 | 201NA2801 (VESHAGARA RAJESHA 
264 Ani ಜನುಮ ಗಂಗಪ, ಕಾಳೇರ್‌ 
5 | - 281/VA3780 ಬಸವರಾಜ'ಡೇಖೇಂದ್ರ ಪು ಸವಕ್ಕನವರ" 
566 | 300೪3108 ಮಮತಾ ಬಸವರಾಜ ಸವಕ್ಕಸವರ 
267 NA ಎನ್‌ ನಾಗರಾಜ ಜೋಗಿ | 
268 2018VA3902 | RAMAPPA HANUMAPPA HARAVS 
269 2018VA1208 ರಂಜಿತಾ ‘ 
570 | 2018vAi299° [2 OFS ತಂದೆ ಕಂಟೈಪ್ಟ ಮಾಂಗ್‌ 
7 [ 201NAI838 _[SHARUBAI 
272 | 2018¥A1972 [ಶೀಮಲನ್ಸಾ ತಂದೆ ಸಾಯಬಣ್ಣ ತೆಗನೂರ. 
273 2017VA2061 [AJAY MANE 
27a |. 2o18vAz6a8 (38 ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಲಕಪ್ಹಾ ಇಂಗಳಗಿ 
215 2018VA3259 Aparna 
276 2017VA3486 _ |BASAVARAJ 
277 2018VA3573  [SUBHASH TU KARAM TEL | 
278 OSVAISSS  [RACHAPPA MAHANTAPPA JAD 
279 2017VA3958 JM VENKATASWAMY 
280 2017VA3963 JCHANGALARAYAPPA ್ಯ 
| 281 2017VAML ಮಂಜುನಾಥ ತಂ! ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುಳೇಡಗುಡ್ಡ ” ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
282 | 2017VA414 ಸಣ್ಣ ಮೈಲಪ್ಪ ತಂಬೂರಿ ಕೊಪ್ಪಳ (F 30000 
283 Ass ಶೇಖರಪ್ಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಶಿರವಾಟಿ ಸೊಪ್ನಳ 1} 15000 
PATTAVADEPPA HIREHANAMAPPA  - 
284 2017VA583 | CANNADASAR ಕೊಪ್ಪಳ 20000 
| 285 2017VAG25 ಸ ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
3 oavA70  |ಪನೀರೇಶ ತಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಕೊಪ್ಪಳ 10000 
| 287 2017VA831  |ANJANEPPA DUPAM ಕೊಪ್ಪಳ 10000 


ಹ k ಧನಸಹಾಯ 

3 [ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 

9 | ಶಿಘಾರಸ 

288 2017VA835 |Sಪಂತವಾ ಕೊಪ್ಪಳ 10000 

289 2017VA836  [BASAVARAY DUPANT ಕೊಪ್ಪಳ - 10000 

290 2017VA1028 [SHARANABASAVA TIMMANNA CAHNNADASAR ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

291.) 2017/1255 |S ಸಣ್ಣಬಸಪ್ಪ ಶರವಾಕ TT 15000. |] 

292 2017VA1250 ದೊಡ್ಡನಿಂಗಪ್ಪ ಸುಂಕಣ್ಣವರ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 . 

293 2017VA1279  [VEERANNA SIDLAPPA HARUAN ಕೊಪ್ಪಳ F 15000 

294 2017VA1294 ದುರುಗಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

295 20171306 JO ಮಾರುತೇಶ ವಿಭೂತಿ ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

296 2017VA1459  [ISHAPPA JAMBANNA DUPAM ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

297 2017VA1606 JHADIMANT RAVI NINGAPPA ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

298 2017VA1934 [SANNA DURAGAPPA BALAPPA HIREMANI ಕೊಪ್ಪಳ - 15000 

299 2017VA1996  [RAJASHEKHAR 1 KOPPAL ಕೊಪ್ಪಳ 15000 1 

300 2017VA2228 ಭೀಮಪ್ಪ; ಹನಮಪ್ಪ ಹರಿಜನ "ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

301 | 2018/2487 [ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಮನ ಕೊಪ್ಪಳ 20000 ] 

302 2018VA2549 UMESH BASAPPA GUDAGALADINNII ಕೊಪ್ಪಳ -30000 
2017VA2787 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸ್ಥ 15000 - 1 
2017VA2898 /ವಸರಿತಹುಮಾರೆ ಕೇಶಿರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
2017VA2922” 
2017VA2952 ACD TT 15000 

ಪರಶುರಾಮ ಕ್‌ಮಣ್ಣ ಇಂತಿ ಕೊಳ — 
2018VA2958 20000 
[20182955 —[sidspose ಮಂಜಪ್ಪ ಕನ್ನಾಘ ಕೊಪ್ಪಳ 

2017VA3060 ಕೊಪ್ಪಳ 


2017VA3180 


" 2017VA3159 


AMRUTA 


15000 !, 
pf 
ನ್ವ” ಇ 


315 2017VA3201 

316 2017043245  [HANAMANTApPA HULAGAPPA MENASAGI ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

317 2017VA3252  [ANNAPURNAT MENASAGI ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

318 20143291 |ವಾಣಿಶ್ರೀ ಮಚಗಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

319 2017VA3294 JCHANNAPPA CHALAWADI ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

320 2018VA3370 — [MARUTI GURUPADAPDA SHIASARITRT ಕೊಪ್ಪಳ 20000 

321 } 200VAsaS [VEERANNA FAKEFRAVVA MADAR ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

322 | ~2017VA3a96 KENCHAPPA MANGAIAPPA HARIAN ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

323 201843502 |ಶಶಕಲಾ ಹರಿಜನ ಕೊಪ್ನಳ T 15000 | 
324 2017A3519  [VALLAPPA. BHARAMAPPA PUJAR ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

125 2017VA3523  |MASAPPA FAKEERAPPA MADAR ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

126 2017VA3531  [SHARANAPPA FAKEERAVVA MADAR : ಕೊಪ್ಪಳ 15000 

22 2017VA3666 ಮಂಗಳವ್ವ ಗಂಡ ಮಲ್ವೇಶ - ಕೊಪ್ಪಳ 15000 K 
28 2017VA3765  JRAJAPPA YAMANAVVA HIREMANI ಕೊಷ್ನಳ 15000 

25] 2017VA3766 [ರೇಣುಕಾ ವಿಜಯಪುರ ಕೊಪ್ಪಳ 15000 f 


3 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಶಿಫಾರಸ್ಸು 

330.1... 2017VA377S. "ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಭಜಂತಿ ಕೊಪಷ್ಟಳ 20000 
331 2617VA3779 [BALAPPAYAMANAPPA ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
332 ಇಂಗಸs826 (ರಾಜಶ್ರೀ ಭಜಂತ್ರಿ ಕೊಷ್ನಳ 15000 
333 OXNARD  |MARISWAMI BASAPPA GUDAGALADINN ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
334 DHVAALAA  |BASAPPA GUDAGALADINNI ಕೊಷ್ಮಳ: 15000 
335 ೨೫7೪A4253 [ಸಾರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಸಾಠೆವ್ವ “ಜೋಚನಹಲ್ವಿ ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
336 2017A2093 ಗಣೇಶ್‌ ಪ. ಆರ್‌. ಕೂಡಗು 30000 
337 200ಳAs81 [ಮಹಾದೇವ 
338 2017A781 _ {CM NARAYANA 
339 2017೪8907 ಮಹೇಂದ್ರ ಏಂ 
340 2017VA9A5 | MARIYAPPA 
341 2017VA2088  |NAVEENKUMAR GG 
342 2017VA2176 \shivakumar 
343 2017VA2199  [Jagadeesh CM 
3a | 2017NA2236 _|Dasharath M 
"345 08೪A (ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಡಿ ಎ 

346 | 2018vA2401 [HMshekar 
347 2018VA2910  [SHVAMAHADEVAH M 


2017VA3383 


PUTTASWAMY Y H 


545 | 2017NA3597 


ನಾಗರತು`ಹೆಚ್‌ುನ್‌ 


350 20174204 [ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ 

351 2017vAals _[ಶವಣ್ಯಾಜಿ 

352 201VAGIS  ISHIVANANJAPPA N 
353 2017VAG9S  |M MAHADEVASWAMY 


2017VA753 


ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 


2017VA1008  |RAIU ) 
357 2017VA1254 |S Ravikumar R 20000 
358 | 201/¥A1264  [Subbaiah ಮೈಸೂರು 15000 — 
359 | 201೪1355, ಮಹದೇವು ಮೈಸೂರು 15000 . 
360 208NA1595  |SO ಡಿರಾಜೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಮೈಸೂರು 15000 
361 2017VA1599 _ |ನಾಗರಾಜುಕೆ ಮೈಸೂರು 15000 
362 201vA1604. [ಸೋಮೇಶ ವಿ ಐಂ ಮೈಸೂರು 15000 
363 2017VA1959  [ROOPAS ಮೈಸೂರು 15000 
364 2017VA1963  |[MARISWAMY ಮೈಸೊರು | 15000 
365 2017VA1966  |VNKATESHAK G ಮೈಸೂರು 15000 
366 20172227 ಎಸಿ ಮಹೇಶ್‌ ಮೈಸೂರು: 15000 
367 2017೪2465 ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ ಮೈಸೂರು 15000 
368 2017VA2504 |Basavaraju HP ಮೈಸೂರು 15000 
369 201742522 [Ravikumar P ಮೈಸೂರು. 15000 
370 201/3713 |ಕುಮಾರ್‌ಸಿ ಮೈಸೂರು 15000 
371 | 2018vA3382.. ಮಹೇಶ ಮೈಸೂರು 15000 
3 F 200A ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮೈಸೂರು 15000 
373 2018vA35171 [ಲೋಕೇಶ್‌ ಎನ್‌ ಮೈಸೂರು 15000 
373 | 201/NA3604 |Mahesha M ಮೈಸೂರು 15000 


| 


ಸೆ | ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು 
WR 
375 2017VA3658  [ಸಾಗರ್‌ದಿ ಎಸ್‌ 
376 2017VA3880 Rangaswamy 
377 2018VA3936 [MADEvU 
378 2018VA3939 [Mahesh S 
379 2018VA1169. [Amaresha 
380 2017VA1198  JAMARAWA pT 
381 2017VA1414  [MARILINGA RUDRAKSHI 
382 2017VA1425 . [HUNNALINGA RUDRAKSHII 
383 2017VA1985 _ [D ANJANAYYA TIMMAYYA CABBUR 
384 | > 2017VA2001  [PANCHAWA VALLAPPA ] 
385 2017೪42180 |ಜ೦ಬನ್ಣ ಸ 
386 2018VA2231  [SHREEDEVI 10000 
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮಲದಕಲ್‌ (ಜಾನಪದ ಮತ್ತು 
387 2018VA2473 ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದ ರು) A ರಾಯಚೂರು 15000 
388 2018VA2900 [ನಾಗರಾಜ - ರಾಯಚೂರು iN 15000 | 
389 2017VA3272 1A PRASAD KUMAR ರಾಯಚೂರು 20000. 
390 2018VA579 [Venkataraman ರಾಮನಗರ 


RAMAKRISHNA 

Nagamma ೫ ರಾಮನಗರ 15000 
402 2017VA3467 [ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಬಿಜಿ ರಾಮನಗರ 20000 
103 2017VA3750 |S JAGADEESH KUMAR ರಾಮನಗರ 15000 
3404 2017೪43814 [ಜಯಮ್ಮ ರಾಮನಗರ 8 10000" 
405 2018vA3848 [ರಾಜು ರಾಮನಗರ 30000 
106 2018VA3850  [PARASURAMA NAVARA ರಾಮನಗರ 30000 
407 2018VA3866 - [Krishnamurthy KR [ ರಾಮನಗರ 15000 ) K 
408 20174A3925  [ರಢನಿನರದನ್‌ ಆರ್‌ವ [ ರಾಮನಗರ 15000 
409 !_ 2018¥A3956 ರಾಜದ | _ರಾಮನಗರ 20000 
410 2018VA4213  [jayannau Jaikumar ರಾಮನಗರ el 30000 
411 201804478  [Gangadharaiah ™ - ತುಮಕೂರು 30000 
412 2018VA1989)  [ಉಮೆಶ ಹಚ್‌ಬಿ ತುಮಕೂರು 30000 
413 2018VA2681  [NARASAPPA ತುಮಕೂರು 20000 
414 2017VA3514 [ಧನಂಜಯ ಹಜ್‌. ತುಮಕೂರು 20000 
415 2018VA3539  [SHIVANNA ತುಮಕೂರು 15000. - 
116 [ 2018VA3560 ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ತುಮಕೂರು 20000 
117 2017/3668 [ಮೆಹೇಶವೈ ಎನ್‌ ತುಮಕೂರು 30000 
118 2018VA3988 JCHANDRASHEKHAR HB ತುಮಕೂರು 20000 


ಧನಸಹಾಯ 
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
' . |] ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
 2018VA2441  |Pramodkumar F Kengeri ಉತರ ಕನ್ನಡ 15000 
2018೪A2993 [ಜಂದ್ರಕಾಂತ ಬಾಬು ಆಗೇರ ಕಾ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ: 30000 
2017VAB85 ಸತೀಶ್‌ ಸುಮಾರ್‌ ಉಡುಪಿ 15000 
2018vA1067 [ರೋಶನ್‌ ಎಸ್‌. ಉಡುಪಿ | 30000 
2017VA206 -- [RAMANNA PARASHURAM BHAJANTRI --|- ಬಿಜಾಪುರ - 15000 
0A ಅಶ್ತರ ಯಲ್ಪಪ್ನ ಹಾದಿಮವಿ | ಬಿಜಾಪುರ 30000 
೫8vA36ರ) [ರಾಮಪ್ಪ ಸಾಬು ಬಜಂತ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರ 10000 
2017VA417  |PANDIT NAGAMURTI 7 aಾond | 15000 
177 0A (ಮಲ್ರಕಾರ್ಜುನ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಯಾದಗಿರಿ 15000 
428 2016¥A2449 [ಮಾರುತಿ | ಯಾದಗಿರಿ 15000 
TOTAL | 8850000 


(ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) ' (£1೧ 
ಸರ್ಕಾರಡ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, : 
ವ್‌ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ತಾ- ಇಾಖೆ.. 4 


(ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಾಖೆ). 


೯ರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸಂವಾ 239 ಕಸಧ 2019, ದಿನಾ೦ಕ:15-07-2019ಕೆ 


.  ಅಮಬಂಧ- 
“ರನನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ:2018-19 
EQ NE F ಧನಸಹಾಯ 
ಸ 3೦ ಸಂಸ್ಥೆಯ'ಹೆಸರು - ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ನ ಮಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
A 2017 ವರ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ (ಎಸ್‌.ಟೆ) ನಾಟ್ಕ ಸಂಘ (ರಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ AS 
ವಿಂಗಾಪೂರ ಎಸ್‌ಸೆ 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ನೀದೇವಿ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಮಹರ್ಷಿ 
2 | 20186R1101 |, ನೀನ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ (ರಿ) ಅರಕೇರಿ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 300000 
51 20186R1125 ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಕಾಲ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 300000 
yy ಶ್ರೀ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ - 
4 | IS ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 150000 
p ಡಾ.ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕವಿ ಗವಾಯಿಗಳ Kf 
al 20176R1376 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ: ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ (ರ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ, 150000 Ml ್ಥ 
ye ಶ್ರೀ ಶಿವಶಕ್ತಿ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ) ಜಾನಪದ ಕಲಾ | 
6 | 20186R1493 ಮತ್ತು ಭಜನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
7 | 2018681935 | 5 eg ಪೂರ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 100000 
8 | 201868521”|ರಂಗ ಬಸಮೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಟ್ರಿಸ್ನ ಬಳ್ಳಾರಿ 100000 
9 | 2018682024 [ಸುಜಾತಮ ಬಯಲಾಔ ಕಲಾ'ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ |___ 100000 
| ಶ್ರೀ ನಾಗಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾ K 
| 20176R684 ಪೋಷಕರ ಯುಪ ಬಳಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ 250000 
ಶ್ರೀಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಾನಪದ f 
11 201768701 ಲಾ ಪೋಷಬೇಯ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ 200000 _ 
ಧ್‌ ಇಕಿ Hl 
12 | 20176R707 ನ ಮುಂ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ - 150000 
13 | 201768832 [ಶೀ ಜೈ ಬಲಭೀಮ ಸಹ್ಮಾಟಿ ಜಾನಪದ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ 100000 
14 | 2017681216 ಗುರು ಪುಟ್ಟ ರಾಜಂ ಭೂಮಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ 200000 
ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಘಟಿಪ್ರಭಾ 
ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಾನಪದ ರಂಗ ಕಲಾ 
| 15 | 2017681398 |ಪೋಷಣಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಗತಿ ಯುವ ಬೆಳಗಾವಿ 150000 
| ಪೇದಿಕೆ ಗುಡಮಕೇರಿ 
ಹನುಮನ.ಯುವ.ಜಾಪಪದ ಕಲಾ ಪೋಷ RN 
16 | 2017682157 | ಸಂಘ ಗುಡುಮಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ 100000 
47 | 2017682166 ಪಾಟ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಪೋಷಕ ಸಂಘ “ಬೆಳಗಾವಿ “100000 
ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಾನಪದ ಕಲಾ 
18 20186R2190 [iota ಹಕ ಸಂಪು ಗುಡಮಕೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ... 100000 
ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ಸಂಘ ಗ } 
L 19 | 2018682335 | ನಿಹಾಳ ಬೆಳಗಾವಿ 100000 
20 | 20176R862 [ದರ್ಪಣ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 200000 


4 ಆಜ ಧನಸಹಾಯ 
4 ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ಸ್ರ ಸು R 
ಫಿ ಶಿಫಾರಸು; 
21 | 20186R1335 [PARAMPARA CULTURAL FOUNDATION ಬೆರಗಳೂರು ನಗರ 400000 
22 | 20186R1445 [SRIKANAKACHALA KALAMANADALI (R} ಚೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 
23 | 20186R1606 |A1 ABHINAYA THEATER (R) ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 150000 } 
24 |"2017GA295g |S" famanjaneya Samskruthika Hogu Yuva ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 360000 
> \Kalavrunda ee etter (S ನು 
25 | 2018682202 [ಏಕೆಲವ್ಯ ಫೌಂಡೇಶನ್‌ (ಈ)... ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ I] 300000 
ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಯುವಕರಸಾಂಸ್ಕೃತ್‌ ಸವಾ ಬೆಂಗಳೂರು - 
0186 | pe 
26. | 20186R414 ಸಂಘ (ರ) ಗ್ರಾಮಾಂತರ 200000 
27 | 2017GR421 ಪ್ರೀ ಬಯಲು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ವೀರಗಾಸೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 300000 
ಕಲಾ ತಂಡ « , 
28 | 20176842 [ಮದಕರಿ ಯುವ ಸಂಘ(ರಿ ಜಿತ್ರದಮರ್ಗ 150000 
19 | 20186505 ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿಕಲಾ ಸಂಘ ಈ; Y ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 150000 
30 201768867 [ರಾಜಾ ವೀರ ಮದಕರೆ ನಾಯಕ ಸಂಸ್ಕೆರಿಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 150000 
j1 | 201761561 [°F IKUMARESHWARAKRUPANATAKASANGAIRIHO ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದರದರ 
NASEKATTE £ , 1 
12 | 20176k1629 |e ಏಕನಾಥೇಶ್ನರಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯ (ರಿ) § 250000 
3 [200670 |S ತವರ (ಎಸ್‌ 8) (ರ) 100000 
7 f ಇ 
4 |:2017GR1865 ಜ್ಯೋತಿ ಸೃರೂಪಿಣಿ ಮಹಿಳಾ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ 150000 
3 ಸಿಲಘು. — ಾ್‌ 
5 | 201868931 [ಸುರ್‌ ತಾಲ್‌ ಸಂಗತ ಕಲಾ ಸಂಘ(ರಿ.) ದಾಪಣಗೆರೆ - - 250000 
6_| 20186R2468 [Shri Kelavikas Natak Sangh (5t) R_ ದಾವಣಗೆರೆ - 100000 
7 | 20176581 [ಶ್ರೀ ಬುವನೇಶ್ನನ ನಾಟ್ಯ ಸಂಕ? ಧಾರವಾಡ 100000 
WALMIKI JANAPADA MAHILA DOLUINA SANGHA _ 
8 | 20176R1363 DUMMAVAD ಧಾರವಾಡ 150000 
3 | 20186R1608 [23ತಾರ ಕಲಾ ಬಳಗ ಥಾರಬಾಡ “ 250000 _ 
2 | 20176R1681 [Shri maruti Natya Sang ಭಾರವಾಡ 100000. 
1 _{'20186R1743 |Jಸಮಣ ಕಲಾ ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿ(ರಿ), ಧಾರವಾಡ” ಥಾರವಾಡ | 100000 
ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮಿಣಿನಾಯಕ ಅವವ್ಯವ - 
2 | 20176R2161 | ಈ Ha 
5೭ ಸ೦ಘ (ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪರಿಗಡ) ಾರಬಾಡ SN | 
ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿವಾಲ್ನಿ ಸಾಂ 3 ಕಲಾ 
} | 2017GR106; > ಈ ಸಲ 
GR1065 ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್‌ ಟಿ] ಗದಗ 150000 
[SRI CHAMUNDESHWARI VALAMIKI NAYAKA, 
20186R24 4 
NA JANAGADAJANAPADA KALA SANGHA ಹಾಸನ dl £90000 
20186R1741 [PARAMPARE SEVA PRATHISTHANAIST) (R) ಹಾವೇರಿ 200000 
201768419 ಶೀಜಗದಂಬಾಸೆಂಗೀತಸಾರಸ್ಕೃತಿಕಕಲಾವವರ ಕಲಬುರಗಿ... . 150000 
ಸಂಘ(ರಿ) K 
2018681393 ಯಲ್ಲಾ ಲಿಂಗ ಜಾನಪದ 3ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ರಿ) ಕಲಬುರಗಿ 150000 
| 201761396: |ಸ್ವರ:ಸೌರಭ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಪ್ಪಳ | 200000 
PUNYAKOTI KALE SAMSKRUTHI VIKAS SAMSTHE 7 1 
01 ಪ, ' 
1 20176R1706 kUsHTAGl ಸ ಕೊಪ್ಪಳ I 100000 p 
- NINOBHA BHAVE INTEGRATED RURAL 
20176R1864 ಸ - 
ಗ DEVELOPMENT SOCIETY HIREMANNAPURA ಶೊಷ್ಮಳ 100000 


| ಧನಸಹಾಯ 
i ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
51 | 2017GR1409 RAGA RANIANI KALA BALAGA (Ri} ag ರಾಯಚೂರು 100000: 1 
5 [2017682290 [ರಲಗಕನಸು ರಂಗ ಕೇ೦ದ್ರ (ರಿ - ರಾಯಚೂರು 150000 
53 | 20186404 |Sಸಗಲ ಟ್ರಿಸ್ತ್‌ (೦) R ರಾಮನಗರ 100000 
54 | 20186R405 |VANA SIR! TRUST (R} S ರಾಮನಗರ 150000 
ಐಕ್ಸೀದೇವಮ್ಮ (ಗಿರಿಜನ ] ಸಾಮಾಜಿಕ, 
55 | 20176R2167 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕದಿಕ ಟಿಸ್ಟ (ರ) ರಾಮನಗರ 100000 
ಜಾನಪಃ "ಸಲ '೦ಸ 
56 |} 2017GR271 ಶ್ರೀ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಪದೆ ಸ್ಕೃತಿಕ ತುಮಕೂರು 150000 
್ತ ಕಲಾ ಸಂಘರಿ - 
57 | 201868552 ಮದಕರಿ ಗಡಿನಾಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೆಲಾ'ಸ೦ಘ ತುಮಕೂರು 150000” 
8 | B076R923 [gejienads samskruthika samsthe ತುಮಕೂರು 150000 
9 [20186n1690 |ಶೀ ಪಾಲಿಕ ಸಾಲಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಸ೦ಘ (ರಿ) ತುಮಕೂರು | 200000 
60 {201768170 [ಶ್ರೀ ಪಂ ಜವಟಿ ಕಲಾ ಜುತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘ ತುಮಕೂರು 250000 
es | 3018684 ಪ್ರೇರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರಿ. ಉಡುಪಿ 200000 
ದುರ್ಗಾಪರಷೇಶ್ವಲಿ'ಮಲಾಠಿ ಸಮುದಾಯ ಕಲಾ A 
62 }2018GR160S | (0) ಉಡುಪಿ 250000 
ಸಂಚಲನ ರಿ "ಹೊಸೂರು [ಬುಡಕಟ್ಟು 
63 | 2007682037 [.,ನ್ರಾಂಗದ ರಂಗತಂಡ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ। ಕಾಡಿ NM 200 7] 
] ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ನೀಕಿ ಸಾಲಸ್ಕಾತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ .- ಎ J 
64 203767801 | ಲಾ ಸಂಘ ಮುದ್ದಾಪುರ ವಿಜಯಪುರ 200000 
65 | 20186R1006 VAM SAMSKRUTIKA KALA SAMASTE ಯಾದಗಿರಿ 100000. 
66 | 2017682307 ಗುರುರಾಜ ನಾಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ (ರ) ಯಾದಗಿರಿ | ಯಾದಗಿರಿ 200000 
—— 5 ———— 
ಶ್ರೀ ಪಾಲ್ನೀಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 'ಮತ್ತು, | 
67 | 2017682522 | ನೀ ನಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸೆ ಯಾದಗಿರಿ :. 100000 
| TOTAL } 11700000 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕ 


ಕನಡ, ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಾಗೂ ವಾತಾ 
Ks 5) 


NL CAC 


A 


(ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) ll 


ಕಾಲ 


ಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


we) 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸಂವಾ 239 ಕಸಧ 2019, ದಿನಾ೦ಕೆ:15-07-20195ೆ, 


\ ಅಮು ಬಂಧ -2 
| ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ! ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕೆ, ಧನಸಹಾಯ 
2018-19 M 
4 wae pr ಧನಸಹಾಯ 
tp od ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
px : ಶಿಫಾರಸ್ಸು 
1 | 2018AR641 JAJAYKUMR ಬಾಗಲಕೋಟೆ 50000 
2 t.2017AR715. |Mahesh Basappa Walikar ಬಾಗಲಕೋಟಿ 75000 
3 | 20178376 [ದಿ ಉಮಾದೇವಿ ಬಳ್ಮರಿ 50000 
4 | 201744 |ದೇಮವಪ್ಪಾ ಹಾಲಪ್ಪಾ ಕಟಾಬಳಿ ಬೆಳಗಾವಿ 50000. 
5 | 2017A31 |ವೀರೇಶ್‌ ಹೆಚ್‌ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಗರ 50000 
6 | 2017AR557 |ಕನಕಾಚಲ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 50000 
7 | 2017AR4683 ಬಾಲಾಜಿ k ಬೀದರ್‌ 75000 
8 | 2017AR693 |[MAHADEVI SADANAND ಬೀದರ್‌ 50000 
| 9_ 201848909 [ಧನರಾಜ ಬೀದರ್‌ 50000 
£0.| 2018AR1088 IAnnapurna: D/0 Vaijinat k ಬೀದರ್‌ 75000: 


11 |2018AR1217 [ಮಹೇಶ್‌ ಕ ಸೌಡೋಲ್ಕರ್‌ 
1°12 |2017AR1187 [ಬಸವರಾಜ ಎಸ್‌ 
- 13 | 2017AR873 |Boraiah C 


75000 


75000 


- 14201788554 |ನರಗನ್ನ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ ವ 


2017AR372 |MALINITR - 


2018AR917 |Pavithra U 


15 | 201748826 [ಶಾ೦ತಬಾಯಿ 

16. 2018AR338 HH Myadar{ Hulagappa Hanumanthappa ರಾಯಚೂರು 50000 
Myadar) x 

17 | 2017AR1273 [ವೆಂಕೋಬ 50000 

18 | 2017AR323 ಬಲರಾಮ 50000 


1200000 


(ಪಿ.ಎಸ್‌. 


ಮಾಲತ) CS 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


pa 
PN 


ಸ್ರ 


ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ... 


೦ಸ್ಕ್ಥತಿ ಶಾಖೆ). 


'ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಸಂವಾ 239 ಕೆಸಧ 2019, ದಿನಾಲಕೆ:15-07-2019, 


ಅಮ ಬಂಧ-3 
ಗಣನ ಉಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾದ್ಯಪರಿಕರ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ 
2018-19 - 
ತ್ರ. | ಅರ್ಜಿ * | ಧರಸಹಾಲಯ 
ಸ ಸಂಖೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ | ಸಮಿತಿ 
pi . | ಶಿಫಾರಸ್ತು 
1 2018VA2858 |ನಿ೦ಗೆಪ್ಪ ಬೀಮಷ್ಟ ಮಲ್ದಾಡದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 15000 
2 2018A3190 |ಶ್ರೀಮತಿ ಲಚ್ಛವ್ಯ ರಂಗನ್ನವರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 10000 
3. [2018VA2268 |DSHAILA ಬಳ್ಳಾರಿ 15000 
4 [20182546 [HAYTI MANJUNATHA ಬಳ್ಳಾರಿ 30000 
5. 2018VA904. |Satnayak Bhimappa Gasti ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
6 | 2017VA1594 ಖನ್ಪಪ್ಪ ದುರ್ಗಪ್ಪ ಗುಡದನ್ನವರ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
7 2017VA1607 [ಶ್ರೀಕಾಂತ ಯಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
8 2017VA1671 |shridevi Laxman Naik ಬೆಳಗಾವಿ 10000 
9 | 2017¥A2670 [ರೇಣುಕಾ ಶಂಕರ ಕುರೇರ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
10 | 2018vA2690 [ಗ೦ಂಗಮ್ಪಾ ಫಕೀರಪ್ಪ ಬುರಜರ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 | 
11 [201743295 [ನಾಗಪ್ಪ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
12 | 2017A372) [ಸುರೇಶ ಲಗಮಪ್ಪ ಬೈಯಾರ ಬೆಳಗಾವಿ... 30000 
13 |2017VA3792 |ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ತುರಮಂದಿ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
| 14 |201/A3820 |ಠುಪರ ಶನನಹ, ನಾಯ್ಯಪ್ಪಗೋಳ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
15 [2017೪3828 [ಯಲಪ್ಪ ಉ ಇಟ್ಟಾಳ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
16 [2017/3832 [ನಿಂಗಪ್ಪ ಸ ತಳನಟ್ಟಿ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 
“17 [20143835 [ಮಾರುತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಖನಗಾಲವಿ ಬೆಳಗಾವಿ 30000 


18 | 2017೪43840 [ಮಾರುತಿ ಮುದಕಪ್ಪ ತೊಕಲವರ 


19 | 201/3931 [ಲಗಮಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಸ್ತಿ, 


‘20 | 2018VA3997 [Laxman Dasharath Nayik 


21 [2017113 [ಫಕೀರಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ - 


2017VA1064 |ಸತ್ಯ.ಆರ್‌ 


ಬೆಂಗಳೂರು ವಗರ | 30000 


ಕ 
ಫೆ 
೬೬ 
88 


23 | 2017A1498 |ಅರುಳ್‌ ಕುಮಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ: 30000 
24 | 2018VA1903 [PRADEEP KUMAR ..M.S ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ - - 30000 
25 | 2017VA475 |CHANDRAKALA ಬೀದರ Tf 30000. 
26 2017VA828 [phuiabayi ಬೀದರ 20000 
27 | 2018VA1061 |SHOBHA ಬೀದರ 20000 
28 | 2012VA2294 |TANGEMMA ಬೀದರ. 20000 
29 | 2017VA4163 |SHARNAPPA ಬೀದರ 30000 
30 | 2018VA1547 |ಜಿ ನಾಗಪಾಯಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ 20000 
31 | 2018vA2517 [ಗೋವಿಂದನಾಯಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ 15000 
32 |2018VA2523 |ನಿ ಮಹಡದೇಪ ಚಾಮರಾಜನಗರ 15000 
33. | 2018VA2525 |ಆರ್‌ ನಾರಾಯಣಬ ಚಾಮರಾಜನಗರ 15000 
34 | 2017೪A3947 |ತ೦ಂದ್ರನಾಯಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ 20000 
35 | 2017VA2810 [ಮಧು ಎ.ಎಲ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 50000 
36 | 2017೩528 |೫೦ದ್ರಪ್ಪ' ಜಿತ್ರದಮರ್ಗ ] 50000 
37 | 2018vA87 ಮಾರುತಿ ಹೆಜ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000- 
38 -\so8val1o0 ಬೋರಯ್ಯ ಬಿನ ಗೌಡ್ರು ಓಬಯ್ಯ ಜಿತ್ರಮರ್ಗ 30000 
39 | 2017VA1474 |e 'ಚಿತ್ರಮರ್ಗ Il 50000 
40 | 2017VA1638 [ಮಂಜಪ್ಪ ಜಚಿತುದಮರ್ಗ 30000 
31 | 2018VA1683 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಎಸ್‌ ಪಿ ಬಿನ್‌ ಪಾಲಯ್ಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 


2018VA766 
2017VA1589 


2017VA1851 
2017VA2383 
[2017vA3350 
2017VA603 


2017VA735 


2017VA1847 


[SHIVAPPA KOTRAPPR WALIKAR 
HANUMAPPA SAKRAPPA NAREGAL 


2017VA60S |KRISHNAPPA NINGAPPA HURALIKOPPY 
| 68° [2017VA226% [GOOUAPPA MALATESH TALAWAR 
DEVENDRAGOUDA SHEKHARAGOUDA PUIAR 


ಪ್ರ. | ಅರ್ಜಿ y 

lp ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ 

42 | 2018VA1697 [ಶೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಯ INTs | 

43 J 2018VA1759 [೬ ರಮೇಶ್‌ | ಚತದುರ್ಗ 

44 | 2017VA2018 ಆಂಜಿನಪ್ಪ IR ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 

45 | 2018VA2034 [ಈರಣ್ಣ ಚಿತ್ರದಮರ್ಗ RN 

46 | 2018VA2513 [ಲತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ "| 30000 | 
p21 2018082514 |ಜಿ.ಎನ್‌ಹರಿಶ್‌ ಚಿತದುರ್ಗ ' | 59000. 

48 | 2018¥A2752 [ನ್ರೈಷ್ನೆಮೂರ್ತಿ ಜಿ ಚಿತ್ರದಮರ್ಗ 50000 

49 | 20182764 [ದಸುಮ೦ತರಾಯ ಆರ್‌ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 50000 

50_ | 2018¥A2946 [ಮೆಲಜುಳ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | 50000 

51 2018VAa42 [ಅರುಣ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮೇದಾಕ ದಾವಣಗೆರೆ 30000 

52 2018VA1497 G Mugabasappa ದಾವಣಗೆರೆ 30000 

53 | 2018VA3084 ಡಿ.ಟಿ.ಪಾತಯ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ 30000 

54 | 201743234 |AJAPPAG ಪಾವಣಗೆರೆ 30000 

55 | 2017VA3338 [Sowmya SM ದಾವಣಗೆರೆ 15000 

56_ | 2018VA4133. [&ಔ.ಶ್ರ್ಯಾಮಲಾ ದಾವಣಗೆರೆ 30000 

57 2018VAS558. [hanammava bhimappanavar ಧಾರವಾಡ 30000 

58 2018VA2457 |Kashawa Yelappa Byahatti [> 50000 

59 | 2018VA2654 [RAMESH 


MAHABALESHWARA LAKSHMANA GOUDA 


L711 2017VA822 


ರಂಗನಗೌಡ 


72 | 2017¥A1291 


BASAPPA BHARAMAPPA CHOUDKY 


73 2017VA1561 


PRAKASHA RAMAPPA C 


74 2017VA2201 


'ದಮರಗನಗೌಡ ಹನಮಗೌಡ ಬಲಕುಂದಿ 


75 | 2018vA2299 |ನಿ೦ಗಪ್ಪ 
76 | 2017VA2537 [SMT-RENUKAMMIA RAMAPPA CHOUDKI 
27 | 2017VA2799 RAMAPPA BASAPPA CHOUDKI ಕೊಪ್ಪಳ 40000 
78 | 2017VA2964 [MUTTAPPA GURIKAR 1 ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
79 | 2018VA3105 [ಉದಯಕುಮಾರ ಪರಸಪ್ಪ ಸಂಗನಾಳ ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
80 | 2018vA3108 'ಮೆರಿಜುಳಾ'ಶ್ಯಾವಿ ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
81 _| 2018VA3111 [Ste ಶರಣಪ್ಪ ಕದ್ರಳ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ. [- 25000- 
32 | 2017VA3126 |KALAPPA BHEEMAPPA VALIKAR ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
83 } 2017043188 RAVIKUMAR B GANGANAL ಕೊಪ್ಪಳ 50000 
84 | 2017NA352 [ಮಾರುತಿ ಸ ಗುರಿಕಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 40000 
85 | 2817VA3357 [RAMANNA HANUMANTHAPPA SANDIMANI “ಕೊಪ್ಪಳ 30000 
36 | 2017VA3594-[MUTTAPPA KAPALAPPA VALIKAR ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
87 | 2017VA3649 [SOS ರಾಮಪ್ಪ ಪ್ರೂೂಜಾರ ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
88.- | 2017VA3687 ಬಾಲಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ಹಾದಮನ ಕೊಪ್ಪಳ 15006 


2018VA3177 [2 


ನ ಸಂಸ್ನೆಯ ಹೆಸರು ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಿತಿ 
ips ಶಿಫಾರಸ್ತು 
ET HANAMAGOUDA LAXMANAGOUDA GOUDAR + ಕೊಪ್ಪಳ 15000 
90 |-2017VA3833 (RDO - ಕೊಪ್ಪಳ 50000 
9 | 2017¥A4124 |ಬಲರಾಮಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಳ 20000 
92 207VA457 |SURESHSD ಮೈಸೂರು 15000 
3 TT 2017Aa63s [VENKATESHA NAYAKA ಮೈಸೂರು 15000 
94 [ETETSE LOKESHA |: ಮೈಸೂರು 15000 
95 2017VA903 AGADEESH ಮೈಸೂರು --15000 
se 201704924. |SRINWASA ಖಯೈಸೂರು 15000 
97 2017VA930 [KARIGATTANAYAKA — | ಮೈಸೂರು 15000 
98 | 201VA933 |SOMANAYAKA ಮೈಸೂರು 15000 
99 | 20174981 {CHIKKANAYAKA ಮೈಸೂರು. 15000 
100 | 201/52 [ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಮೈಸೂರು 15000 § 
101 | 2017VA2466 [Kumara Nayaka ಮೈಸೂರು 15000 
102 | 2017VA2477 [Shivashankara ನ ಮೈಸೂರು 15000 
103 | 2017VA2496 |S Puttaraju ಮೈಸೂರು 15000 ] 
10a | 2018VA2603 ಕುಮಾರ ನಾಯಕ್‌ ಮೈಸೂರು 30000. 
105 | 2018VA2720 |2 ಸ 30000 | 
106 | 2017VA2748 30000 


108 


20174A3425 [chowdaiah 


109 


2017VA4Z68 [Krishna SC 


110 


— 


ಈರಮ್ಮ ಗಂ। ರಾಘವೇಂದ್ರ 


111 


2017VA2889 
ಸಮ್ಯ 


112 


| 2018VA537 
2018VAG49 |IAYARAMA 


13 


“T2orA1357 


2018VA1705 
2017VA2214 
2018VA3160 
2018VA3371 


ಲೋಕೇಶ್‌ 


NARESHA K BHARATHANATHYA' KALAVIDARU > 
ಎಂ ಜಿ ನಾರಾಯಣ 
ಚನ್ನಕೇಶವ 


40000 


118 | 2018VA3545 [RAMAKRISHNA 30000 

119 | 2018VA2049. [SIDDAPPA V BIRADAR ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 50000 

120 | 20184602 ಬಸವರಾಜ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಟೀಕಾರ ಬಿಜಾಪುರ 40000 

121 | 2018೪೩1710 (ಅವ್ವಪ್ಪ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಅರಳಿಚಂಡಿ ಬಿಜಾಪುರ 30000 

12 019A (ಶ್ರೀ ಮುಚ್ಛಪ್ಟ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಗರಾಳ ಬಿಜಾಪುರ 30000 

123 | 2018vAa206 [ಅನಸೂಯಾ ಮಲಕಾಜಿ ತಳವಾರ ಬಿಜಾಪುರ 30000 

TOTAL 3645000 

NA culo (WS 
(ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) 1 clas 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ. 


(ಸಂಸ್ಥ 


ko) 


ತಿ ಶಾಖೆ). 


೩೦1%- (Rl ಸಾಮೆಸ್ಸನ್ರಿ. 
ಅನುಬಂಧ “ಈ 
/ತ್ರಿಸಂ [ಸಕಾರದ ಅಡೇಶಸಂಚ್ಛೆ  [ಸಂಪಸಂಸ್ಸೆಗಳಹನರು [ಗಡಾದ ಮೊತ್ತ | 


A "ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತರಷ ರೂ.2.೦೦ ಲಕ್ಷ 
ದಿ.0-02- 02-2020 - ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಅವಿನಾಶ್‌ ಫೋಕ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್‌. ಮಂಗಳೂರು. 


ಕಸಂಬಾ/308/ಕಸದೆ/20.. : Fool ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಹುಟ್ಟೂರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:36-12-2019.: R ಪುಸ್ಮಾರ 
4 | ಕಸಂವಾ/252/ತಸದೆ/20 ks ಪರಿಷತ್‌ ಮಂಗಳೂರು (ರ) 
:ಬೆಂಗಳೂರು [s 4 OF-2029 bo | ್ಧ 


ಮಂಗಳೂರು ಲಿಡ್ರರೆ ಪೌಂಡೇಷನ್‌. 
ಮಂಗಳೂರು i 


P ೯ಶಕ 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು 


10s:tiniali guage. comimaillu/oltinbox?projector=# | 1H 


2019,-8:20-12-2019. 
ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 


ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಫ 

ಸಂಸ್ಥೆಗಳ. ನೆಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಮತ ವೇಷಧೂಷೂ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ/ಪಿಲ್ಲ 
ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಮೂಲಕ 
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ನಾನಿಸಿದ್ದು. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದರೆಷ್ಟಯ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯ ತಶೀರ್ಷಿಕ 2205- 
00-102- ].44-422ರ8ಡಿ ರೂ.650. 00೮ಕ್ಕೆ ಮತು '`'ಗರಿಡಸ- ಉಪಯೋಜನೆಯ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
2205-00-706-0-01-42308 ರೂ.200. ೧೦೮ಕ್ಷಗಳೆ ಆ ಅನುದಾನ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ . 
ಆದೇಶ . ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕನ್ನಡ” ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 'ಇವರು: 'ಮೇಲೆ ' 
ಹಿದಲಾದ (1ರ ಪತ್ತೆದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ; 


1 


ಪ್ರಸ್ತಾವಣೆಯನ್ನು ಪ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 


ಸರ್ಕಾರದ 'ಅದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೆಸಂ 185 ಕಸಧ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ರನ ದೆನಾಂ04-01-2020 


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರಿಸಿರುಪ 'ಅಂಶಗಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. 2019- 20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ 

ಘಟಕ)ಗಿರಿಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ" ಸಂ 

ವಾದೃಪರಿಕರ?, ವೇಷಭೂಷಣ ಏರೀದಿ ಮತ್ತು ಚಿತಕಲೆ/ಶಿಲ 
3 


0 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ೭ 


#1 X 


ds 
ಖು 


ತ್ರಿ ರುಪ ಅನುಟಂಥ-!ರಲ್ಲಿನ 


ಈ ರೂಬಿ 
ಪ್ರೆ ಆರು ಸೂರೆ 
ಸುತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪೇಯೆ $ 2205-00-796-0- 

MRE ನ ಈ 


[CR 
[ad 


2019-203 `ಸಾಲಿನ "ವಿಶೇಷ iy 
ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜ, ಸೆ ಲೆಕಶೀ 


3. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖ ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ 
ದಿನಾಂಕ: 04.07.2019 ರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ 


ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕರ್ನಾಟ; ಸಾಲ ಆದೇಶಾನುಸಾರ 
| ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ? 
— i, | 
\ (ಪಿ.ಎಸ್‌. ಮಾಲತಿ) ulilso 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯವೂ: ) 
a i ; ಗ 


ಮೆಹಾಲೇಖಪಾಲರು (ವಿಪ). (ಜೆ೬ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎ). (a ‘& uo ಎಸ್‌.ಎ. 
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಆಡಿಟ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. 

2. ನಿರ್ದೇಶಕರು ನ ಮುತ್ತು ಸಂಸ್ಥತಿ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ನಡ ಭವನ, 

3. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರ ಪ್ರ 


ಕಸಂವಾ 185 ಕಸಥೆ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿಸಾಂಕ:04-01-2020ಕ 


ಅಷುಬಂಧ-! ) 
19-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ/ಗಿರಿಜನ ಯೋಜನೆಯಡ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆ/ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರ- ವೇಷ 
"ಥೂಷಣ ಖರೀದಿ/ಜಿತ್ತಕಲೆ/ಶಿಲ್ಲಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗೆಡೆ ಮಾಡ್ತಲು 
ಆದೇಶಿಸಿದೆ... . 
Fi (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಪೆಕ್ತಹ`ಪಸರು" ವಿಠಾಷ ಘಟಕ್‌ ಯೋಜ 7ಗಿರಿಜನೆ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 2000 NT 
ಬಳ್ಳಾರಿ 12.00 07.00 
ಚಿಳಗಾವಿ 1800 EN) 
ಚೆಂಗಳೊರು ಸಗರ 40.00 050 
ಚೌಗಫಾಹ ERIS U3 020 
ಬೀಡೆರೆ - 10.00 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 10.00 
ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮೆರ 05.00 
ಚಿಕ್ಕಮೆಗಳೂರು 1000. 
ಚಲ 10.00 
ದಾವಣಗೆರ 09.00 
ಧಾರೆಷಾಡ 72.00 


ke 


ls! ssl cli a] ey sl | ny] — 2 


*ದನ್ನಡೆ ಸ 
kn 


ಥ್‌ 
“0400 
04.00 
05.00 
70.00 
0500 
1000 
0200 
[NO 
1000 
0500 
0205 
0500 
0800 
0500 
0500 
RN) 


10.00 
0 
pI 
ET) 
85000 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 110 ಜಿಪಸ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 


ಬೆಂಗ" ೦ಕ:03-03-2020. 
ಇವರಿಂದ:' 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್‌) 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ: 


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು, ೭ ಮೂರ್‌ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, — fe L 6 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್‌ (ಪುತ್ತೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 


ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ॥49ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


sok 


ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್‌ (ಪುತ್ತೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ/149ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ 
'ಕಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
opm ೫ರ 
k als\ 
a. ರ್‌) 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಜಿ.ಪಂ) 


ಯ ೀಣಾಧವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 
ಸರಾ 
೦ರ 


1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪಂ.ರಾಜ್‌), ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
3. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಸಮನ್ನಯ) ಗ್ರಾಅಪ ಇಲಾಖೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
15ನೇ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 
6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ: 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ . 149 ee 


ಸಂಖ್ಯೆ 

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್‌(ಪುತ್ತೂರು) 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 

ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು. 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಉತ್ತರ 


ಪಂಚಾಯಿತಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ 


(ಅ) ಇಲ್ಲ. 
ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಕಾರ 
ತೀರ್ಮಾನ ಹೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇ; 
ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ 
ಈಗಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
(ಈ - ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಐದು 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ? 


ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಗ್ರಾಅಪಂರಾ 110 ಜಿಪಸ 2020 
HA) 


ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ 
ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


- ಸಂಖ್ಯೆೇಟಿಓಆರ್‌ 6 7 ಟಿಡಿವಿ22. ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: Y 103/2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. ul$ 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ou [103 )202D 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


** 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
43 4 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 42. ಕೈ ಉತ್ತರದ 358/100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


Kea! 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


[ಬಿ. I 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಟಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
ವಿಷಯ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


49 
ಶ್ರೀ. 


ಸುಬ್ಬಾ: ರೆಡ್ಡಿ. ಎಸ್‌.ಎನ್‌ (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) 


`ತಚಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಉತ್ತರಿಸುವೆ ದಿನಾಂಕ 04.03: 2020. 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜವರು ಪ್ರಪಾಹೋದ್ಯ ಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 
ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ) ಚೆಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ: ಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಅಯೆವ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ 
ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃ! ದ್ಮಿಗಾಗಿ ಯಾವ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಃ ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 10.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು 
ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯ ಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು 
ರೂ. ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವ್ಯ! ದಪಡಿಸಲು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ದೆ. 

ಆ) |ಈ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಷಗಳ ಕ 3 'ಬಳ್ಳ್‌: ಪುರ ಜಿಲ್ಲೇಃ ಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 


ಹಿಂದೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಕಾರ್ಯಕ್ತಮಗಳನ್ನಿ ಈವರೆಗೆ 
ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ 


ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; 


ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಶಿಡ್ನಘಟ್ಟಿ, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಸೇತ್ರವಾರು ತಲಾ ರೂ.200.00 ಕ್ಸಗಳಂತೆ, ಒಟ್ಟು 
ರೂ.600.00 ಲಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣಾಗೂ 
ಅಧ್ಯಕ್ನರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಾಸೋದ್ಯಮ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ, 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ರವರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು 
ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ 
ಪ್ರಸ್ತಾ ್ಲಿಹನೆಗಳನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಿದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾ ವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಪಡಿಸುವ 
ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ 


ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ 
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರೆ 
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಿಪಾಂಕ: 
ಬರೆದು, ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಈ ್ಗ 
ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರೂ.10.00 ಕೋಟಿ 
ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದಯ ಏವರವಾದ ಯೋಜನಾ. ಪರದಿ 
(ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌.)ಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ 


ಪಡೆದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋರಿದ್ದರು. 


ಪಾಸೋದ್ಯಮ ನಿರ್ದೇ ಶಳಿರು 
13.07.2018 ರಂದು ಪತ್ರ 
ಸರ್ಕಾರವು ಬಗ್ಗೆ 


ಜಿಲ್ಲಾ 
) 


ಈ ಸಂಬಂಧ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿಪರಬಾದ 
ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌.) ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 


“ಕ್ರ.ಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
*) 18 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 308ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ನಷ್ಠ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರಮಾಗಿ | ಅಡಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಪು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? ಯೋಜನೆಗಿ ಇನಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂ.200.00 
ಅಕ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 
ಕಾಯ್ಕಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯೋಜನಾ ವರದಿ 
(ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್‌.) ಸ್ವೀಕೃತವಾಗದಿರುವ ಕಾರಣ, 
ಅನುಷ್ಕಾಸಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಈ) |ಈ ಅನುದಾನದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 'ನವಕವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಔ.ಪಿ.ಆರ್‌.) 
ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? ಬಂದ ಸಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಟಿಓಆರ್‌ 07 ಚಿಡಿವಿ 2020 


pe 

(ಸಿ:ಟಿ.ರೆವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಸಂಮಮಣಇ 24 ನಔ ವಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ. 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನ್ಹಾಂಕ: ಈ .03.2020 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ 
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, US 
ಬೆಂಗಳೂರು. ಯಿ 
ಆತು H |o® 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, © 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / ಪರಿಷತ್‌ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಾನ್ಯರೆ, 
ಎಷಯ: ಶಿನ್ರೀಮತ. ಸರಿ. -ನಭಲದು೧ಧ ಹೊಹೆನಯಾನ್ಯ ವಧಾನ ಸಭಾ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಕರು ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-!2)-.---ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು 


kkk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ. ಹಯ ಮದಲಲ ಪುತ್ರ) 


ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


4 pa 


ಸರ್ಕಾರದೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1, 
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ 
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ -: 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 
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: ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ ಮಠಂದೂರ್‌ (ಪುತ್ತೂರು) 


ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ 
ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 04/03/2020 
3 
ಸೆಂ. ಪಕ್ನೆ ಸ 
ಈ |ಪತ್ತರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ" ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಪೆತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲಾಕಿನಲ್ಲಿರುವೆ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಷ್ಟ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು | ಕೇಂದ್ರಗಳು: 370 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ದುರಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಪೈಕಿ 51 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು 
ದುರಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿವೆ. 
[OPCS ಸಾಕ್‌ ಫಾ ONE ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ `ಕಥಲಾಷಸ್ಥಯಲ್ಲಿರುವ 


ಪಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು 
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; 


ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


aT ಸರಗ ಎಷ್ಟ ತನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು; ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ 
ಹೊಸ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 
ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ 
ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ? 


MOT ಸಾಗ ಪತರ ತಾನಾಗೆ] 
ಹೊಸ ತಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ 
ಕಛೇರಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


(ಶಶಿಕಲಾ ಪಷ್ಣಾಸಾಹೇಬ್‌ ಜೊಲ್ಲೆ) 


ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರ, 
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು. 


ಮಮಣಇ 29 ಇಐಸಿಡಿ 2020 


§ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 18 ಟಿಸಿಕ್ಯೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04-03-2020 
ಇವರಿಂದ: ನ್ನ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (3 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, A 
ಬೆಂಗಳೂರು. u p 
ಇವರಿಗೆ: !AnAಗ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ; ಈ bk) BIT 4L 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, [0 § 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ 
ೈರ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ158ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ವಿಸಪ್ರಶಾ/15ನೇವಿಸ/6ಅ/ಚುಗು-ಚುರ.ಪುಶ್ನೆ/ 
01/2020, ದಿನಾಂಕ:25/02/2020. 


kkk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರೆಡ್ಡಿ ಎನ್‌,ಹೆಚ್‌ (ಗೌರಿಬಿದನೂರು), ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ158ಕ್ಕೆ 
ದಿನಾಂಕ:04.03.2020ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
(ಮಾಲಾ.ಎಸ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-1 ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ: 


: 158 
: ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ (ಗೌರಿಬಿದನೂರು) 


ಸಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವ 
ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳ. ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವೇನು; 


ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


ಹೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ: ದಿನಾಂಕ 04-03-2020 
ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನ T ಇಸತ್ತರ § ಲ) 
| 
ಅ) ರಾಜ್ಯದ ೩ ಸಾರಿಗೆ ಇವವ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದಿನಾಂಕ 31-03-2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಸುಮಾರು 3000 ಕೋಟಿ' ರೂ. | ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಸಂಜಿಕ ನಷ್ಟದ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ: | 
| ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ESN ನ | 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 3 ಸಂಸೆ ನಷ್ಟ 
_ ಸಂ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ರೂಸೋಟಿಗಳಲ್ಲ) | | 
7 ಇರಾಕಸ್‌ನಗಷ 31.30 ] | 
p) ಪರಮ.ಸಾಸರಸ್ಥ್‌ DIS 
3 yp CN 8753 
4% ಈಕರಸಾಸಸ್ಕ 67686 | | 
CU TIT} 
~—d— — Bu ಹ ವ್‌ ಮಜಲ್‌ ನಾನ್‌ | 
ಆ) |ಈ ಸಷ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು; ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ 


ಬಿ 


ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ, 
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ತುಟ್ಟಿ 
ಭತ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ "ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ 


ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ' ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚನ ಸಾರಿಗೆಗಳು ನಷ್ನದಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಅನುಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ . ಆದಾಯವು 
ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ರಿಯಾಯಿತಿ/ಉಚೆತ 
ಬಸ್‌ ಪಾಸ್‌ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಆರಂಭ, ಓಲಾ, | 
ಉಬರ್‌ ಇತರೆ ಕ್ಕಾಬ್‌ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸಾರಿಗೆ ಆದಾಯದ 
ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. 
ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ Hf 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. | 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಮುಷ್ಕರಗಳಿಂದಾಗಿ | 
ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದಬಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ie 
1 


ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ 
ಆಡಾಯವಪ್ರೆ | 


ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಸಾರಿಗೆಗಳ 


ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತದೆ 


ವ 


ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು; 


1 ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ, "ನಗರ ಮತ್ತು ವೇಗದೂತ 
ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲದೆ ಾರ್ವಜಗಿಕ ಪ್ರಯಾಚಿಕಿರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಹಂಸ, 
ಐರಾವತ, ಎ.ಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್‌, ನಾನ್‌ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್‌, ಜರಾವತ ಕಬ್‌ ಕ್ಷಾ 
ಫೆ ಫ್ರೈ-ಬಸ್‌, ಅಂಬಾರಿ ಡ್ರೀಮ್‌ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಮುಂತಾದ 
ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ 'ಹಾಗೂ ನೆರೆರಾಜ್ಯದ 
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ದ: ಪ್ರಮುಖ 


2 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ: ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರುವ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 


> ಟಿಕೇಟ್‌ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇ.ಟಿ.ಎಂ (Electronic Ticketing 
Machine) 
ವಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಎಸ್‌(ವೆಹಿಕಲ್‌ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಮುಂಗಡ ಟಿಕೇಟು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಎಂ-ಬುಕಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು 
ಇ-ಬುಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳನ್ನು ಎಸ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌. 
ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 

ಎಂ-ಟಿಕೆಬನ್ನು ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್‌ ಐಪ್ನಾಡ್‌/ಬ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ ಅಥವಾ 
ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ 

ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಮಾರ್ಗದ ಮಾಹಿತಿ ವಾಹನಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿರ್ಗಮನದ ವೇಳೆ, ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ, ಮಾರ್ಗದ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ರೋಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಬೆಂಮನಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬಿಟಿಪಿ ನಗರ ಭೂಸಾರಿಗೆ 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಸಿಲ್ಫ್‌ 
ಜೋರ್ಡನಿಂದ ಟಿನ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಷರಿಯವರೆಗೆ “ಬಸ್‌ ಆದಾ 
ಪಥ”ವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷಾ ಷ್ಯಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 
ನಗರದ ಸಂಚಾರ 'ದಟ್ಟಣೆಯು ed ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು 
ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸಲು ಉತ್ತ ಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


> ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ & ಮಾನಿಟರಿಂಗ್‌ ಸಿಸ್ಥಮ್‌) 


> 


ಇ) | ಕಗಾಗಲೇ ಮುಷರ ಹೂಡಿರುವ 
ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರನ್ನು 
ನೌಕರರನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆಯೇ? 


ಸಾರಿಗೆ ಘೌಕರರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು 
ನೌಕರರು ಹಾಗೂ “ ಸಂಘದವರಿಂದ ಮನವಿಗಳು ಸ್ಲೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 


£3 
ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧಕ-ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗು. ಶಿವೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಚಿಡಿ 18 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 


(ಲಕ್ಷ್ಮ A ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಮಂತ್ರಿಗಳು. 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ | 
ಪ್ರ 


ಕರ್ನಾಟಕ 


ಸಪಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/1:ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿ:2೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ, 

ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕ: i) 2೦೭೦. 

ಇವರಿಂದ: 

ಪರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 

ದ್ರಾಮೀೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಡ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾ: 


U ಓ 3: 
ಇವರಿಣೆ: M LA, C3 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, H 4 } 2 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಹೊಠಡಿ ಪಂ:!೭1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
12 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಹ್ಮೇರಹನ/ಚುತ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ದೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಪುವ ಕುರಿತು. 


pe 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿನಿದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚು ರುತಿನ/ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 


pe) 


ಸಂಖ್ಯೆ: ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ 10೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದವಿದೆ ಲಗತ್ತಿಖಿ ಕಳುಹಿವಿದೆ. 


A ln 
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪುದ್ರಾಯೋ) ಹಾದೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಹರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಬೆ 


'ಚುತ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ" ಪಂಖ್ಯೆ:-------: [183 
ಪ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ ರಣ್ಣ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 
ಪವಸ್ಯುರ ಹೆಪರು (ದೌಲಿಜದನೂರು) 
ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ ೦4.೦3.2೦೭೦ 
ತಸ ಪಕ್ಕಪ ] ಪತ್ತ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ತೆಗಳು. ತೀರಾ 'ಹದೆಗೆಣ್ಣದ್ದು. ಅವುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆದೆ 
ಪರ್ಕಾರವು ಯಾವುದಾದರೂ": ಯೊಜನೆ 
ಯನ್ನು ರೂಪಿನಿದೆಯೆಃ; 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು; 
ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಬಿ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 
ಪಲಿಪಡಿಪಲು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 
(ಪಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ದ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆದೆ. ಈ ಈಚಕಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ರೂಪಿಪಲಾಗಿದೆ. 


eT 


ನಬಾರ್ಡ್‌ ಇರಕ4 | 
H yl 3 Ff PR 


ಬಿ.ಬ೦.ಜಿ.ಐಪ್‌.ವ್ಯ; 


2೦1೨-೭೦ನೇ ಪಾಅಗೆ ಈ ಕೆಕಕಂಡಂತೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ / ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಲು ಅಂದಾಜು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


1 ವಬಾರ್ಡ್‌ 106:ರರ 
| ಕ 
2"|8ರಕ4 3ರಂ೦.೦ರ 
ನಿ:ಐಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ | ಕಿ.ಮೀ. 
8305 ತರಿರಿರ.೦ರ 
ಬಾಸ್ಟ್‌ಘೋರ್ಸ್‌ ಕಿ.ಮಿ. 


ಇ | ಮ್ರ ಅಭವೃದ್ದಿರಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಣ | , , ರಾಜ್ಯದಲ್ಲನ ಬದಾಮಿ ರನ್ತೆಗಳಲ್ಲನ 
ನರ್ಮಿಪಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಯೊಜನೆ | ನಮರ್ರ  ಅಭವೃದ್ಧಿರಾಗಿ ರಪ್ತೆ.. ನಿರ್ವಹಣಾ 
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಃ: ಈ ಯೊಂಜವೆದೆ ನೀತಿಯನ್ನು ' "ರೂಪಿಸಿದ್ದು,  ಅಯವ್ಯಯದಲ್ಲ 
ತದಲುವ ಅನುದಾನನೆಷು? (ಪಂಪೂಣ | ಅವರಿಸುವ ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆದನುರುಣವಾಗಿ 
ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು)” ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧಿ ಠಾಮಣಗಾರಿದಳನ್ನು 


ಕೈದೊಳ್ಳಬೇಕದೆ. 


ಕಡತ ಸೌಪ್ಯೇರ್ರಾತಪರ್‌ಗಪರ್‌ಪರ್‌ಪಿಪರಿಡರ 


ದ್ರಾಮಿಂಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ/ಪಸಂಮೀ 96 ಸಲೆವಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. a 


ಇವರಿಗೆ: ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, oul93 [28ರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌. ಎನ್‌. 


(ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 50 ಕ್ಕ 
ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
kk 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 
ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌. ಎನ್‌. (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 50 ಕೈ ಕನ್ನಡ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


ss 
ian 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
(ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. (ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ) 
pe pe 


04.03.2020 


ಉತ್ತರಿಸಚೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಸಚಿವರು 
ಕಸಂ ಪ್ರಕ್ನೆ ತತ 
ಅ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಶುಭಾಗ್ಯ ಸರನ್‌ ಸರನ್‌ ಪಸ`ಘಟಕಕ್ಕೆ`ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಾರೆ ನಿಗದಿ 


ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸು ಘಟಕಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ | ಪಡಿಸಿದ ಗುರಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 
ಮಾಡಿರುವ ಗುರಿ ಎಷ್ಟು (ವಿವರ ನೀಡುವುದು] (ಆರ್ಥಿಕ: ಕೋಟಿ ರೂಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಕಷ್ಟ ಷಾತ ಸನಸಷ್ಠ ಪರಗಡ 
ವರ] PT ಆರ್ಥಕ | ಭೌತಿಕ TE 
EC ST Ti NO NS | 65 [SES 


ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಹೀರಾತು 'ಮತ್ತು : 
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಿಂದ ಲಭ್ಯ ಅನುದಾನಕ್ಕನುಗುಣಪಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುರಿಯನ್ನು 
ಫತ್ತು ಭೌತಿಕೆ ಗುರಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ | ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಇ [ಸುಪಾರು ನದೆನೂಹು ಅರ್ಜಿಗಳು § § ಆ A "| 
ಸ್ಲೀಕೈತವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿ: | ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಮಾಡಿ. ಹತ್ತು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, 490 ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸ 
ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ | ಕ್ರಷು ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಆನ್ಯಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ; | 
ಕ ಅರ್ಕ ಸಸ ದಖಲಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸ್‌, ಫ ಫವಾಸುಧನ ವಾಕ್‌ ಇರ್ದ್ಯಕವಗಳಡ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ 
ಅಟೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಆಫಘ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ | ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಬಳಿ: ಹಾಗೂ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ; 
ಆಯ್ಕೆಯಾಗದೇ ಸಾಲಗಾರರಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಪಕಾಶವಿರುಪುದರಿಂದ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಬ್ಬು 
ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇ ಪ್ರಚಾಕ್ಕಾಗಿ "ಯೋಜನೆ ಮಾಡದೇ ಚೀಡಕೆಗೆ] 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೌತಿಕ ಗುರಿ ನಿಗದಿ. ಮಾಡಿ | 2020-2ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಅಸುವಾನ: ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 
ಯೋಜನೆಯ ಯಸಸ್ಸಿಗೆ ಪುಯಕ್ನಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ; 
(ವಿಚರ 'ಬದಗಿಸುವುದು) 


} 
» 
\ 
[| 
Kl 
l 


ಪಸಂಮೀ 96 ಸಲೆವಿ 2020 


ತಹಿಸಿ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-21 ಪಪಪೇ ೭2೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಪ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: ೦3.೦3.2೦2೦ 


ಇವಲಿಂದ :- 

ಪರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. 

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಬೆಂಗಳೂರು. \M 0 
ಇವಲಿದೆ :- Rt 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 0 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂದಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ. ಪುಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟ.ಎ೦ (ಬೈಂದೂರು) ಇವರ 
ಚುಕ್ಷೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ಸೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ೭82 ಕ್ಲೆ ಉತ್ಸರ 
ರ್ರಿ [ye [3 pa} 
ಬದಗಿಪುವ ಬದ್ದೆ. 


kkk 


ಮೇೇಲಂನ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಸಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪಭಾ ಪದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ. ಪುಶುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಚಿ.ಟಿ.ಎ೦ (ಬೈಂದೂರು) ಇವರ ಚುಪ್ಪೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ: 
282 ಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರದ 10೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂವಿದೆ ಲದತ್ತಿಪಿ ತಮದೆ 
ಹಳುಹಿಪಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುದೆಯ. 
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SAAN 
ಯು 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ-2 
ಪಶುಸಂದೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 

ಫ್ರಿ ನಶುಸಂದೊಂಪನೆ-ಎ) 


oslolanao 


ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಪಚಿವರು ಅಪ್ಪ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಕಾಸಸೌಧ. ಬೆಂದಳೂರು. 


ಪ್ರತಿ: 


ಕರ್ನಾಟಕೆ ವಿಧಾವಪಬೆ 


28೭ 


ರತ್ನ ದುರುತ್ಧಾವ ಪ್‌ ಸಂಜ್ಯ್‌' 
-[ಪಡನ್ಸರ ಕನಹ 


ಶಾ ಾಹಾವಾರ್‌ ಫಾ ಎಂ. ಬೈಂದೂರು) 


ಉತ್ತವಿಸುವೆ ನನಾಂಕ್‌ 3 /೦4.೦3.2ರ20 
ಉತ್ತರಪುವ ಪಚವರು ಪಪ ಸಂಡೋಷಪನ್‌ ಹಾಗೊ ಹಜ್‌ ಮೆತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ 
ಪಜಚವರು 
ಕ್ರಪಂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಠಿ] Tಪಾದಾಪುರ ಮಪ `ವ್ಯಂದಾರುಪಮಪಾಲನಾ`ಮತ್ತು ಪಕುವೃದ್ಯ ಪೌವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 


ಥಾಲ್ಲೂಹು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲನ ಪಶು 
ಆಪ್ಲತ್ರೆಗಟಣೆ ಪಶು ವೈದ್ಯ | ಪಶು 
ವೈದ್ಧಕಿೀಯೇೇತರ ಮಂಜೂರಾದ 
ಹುದ್ದೆಗಳೇಷ್ಟು; “ಆ ಪೈಕಿ ಭರ್ತಿ 
ಮಾಡಲಾದ ' ಮತ್ತು ಖಾಅ ಇರುವ 
ಹುದ್ದೆಗಳೆಷ್ಟು; (ಪಶು ಅಸ್ಪತ್ರೆವಾರು 
ಪಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶು ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲ ಮಂಜೂರು, 


ಭರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಖಾಆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅಸ್ಪತ್ರೆನಾರು ವಿವರವನ್ನು 
ಅಮಭಂದ-೦1 ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. , ' 


ಆ) 


ಬೈರದೊರು 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ದ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು 
ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಹೈಮುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೆಂ 
ಅಪಲಂಭಪಿರುವುದರಿಂದ ಪಶುದಳಣೆ 
ಪೂಶ್ತ ಪಮಯದಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ರೆ. ದೊರಕಲು 
ಅವಕಾಶವಾಗಲು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆದಕಲ್ಲ 
ಖಾಲ ಇರುವ 
ಫಶುವೈದ್ಯ/ಪಶುವೈದ್ಯೇಯೇತರ 
ಿಬ್ದಂದಿದಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು 
ಪರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 
ಕ್ರಮದಳೇನು? 


ನಧಾನಸಧಾ `ಕ್ಲೇತ್ರ| 


ಬೈಂದೂರು ನಿಧಾನ `ಸಭಾ ಶ್ಲಾತ್ರದ ಪಹು' 
ಅಸ್ಪತೆಗಟ್ಲ ಖಾಅ ಇರುವ ಪಶುವೈದ್ಯ/ಹೆಹು 
ವೈದ್ಯೇಯೇೇತರೆ ನಿಬ್ಲಂದಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು 
ಕೈದೊಂಡ ಶ್ರಮದ ವಿವರ ಈ ಕೆಕಕಂಡಂಣೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಪೇವಾ 
ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್‌ ರಚನೆ ಅದೇಶದಂತೆ ಖಾಅ ಇರುವ 
ಪಹಾಯಶ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯು 
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಿಲಿಯ 
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾಲಿದಳ ಖಾಅ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂತ 
ಹಂತವಾಗಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯಂದ ಕಾಲಮಿತಿ 
ಮುಂಬಡ್ಟ ಮುಖಾಂತರೆ ತುಂಬಲು ಪ್ರಮವಹಿಪಲಾಣಿದೆ 
ಹಾಗೂ: ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ - ಖಾಲ ಇರುಷ ಆಡಂ 
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ನೇಮಕಾತಿ 
ನಿಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ 
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜಾಲಿಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 

ದ್ರೂಪ್‌-ಅ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಖಪ್‌-ಪಿ ಹುದ್ದೆರಆದೆ 
ಪಂಬಂಧಿಖಿದಂಡೆ ಈ" ಹಿಂದೆ ಮೇ 2೦18 ರಲ್ಲ! 
ನೀಡಲಾದ ಮುಂಬಡ್ಡಿಳದೆ ಪಂಬಂಧಿಖಿಪಂತೆ ಮಾವ್ಯ 
ಜೆ.ಎ.ಅ ಯಲ್ವ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪದಲಿ ; 


ಕ್ಯ ಸರವರಫಾ್‌ ಮೌನ್ಯ ಆನಾ 
ಥಿ ಕಾಪಾಡಲು ಪೂಜನಿರುವುದರಿಂದ 
ಮುಂಬಹಿ ಹುದ್ದೆರಳನ್ಬು ತುಂಬಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
“ದಜ ಹುದ್ದೆಡಆದೆ ಪಂಬಂಧಿಸಿದಂಡೆ 
ಬೈಂದೂರು ನಿಭಾನಪಭಾ ಸ್ನೇತ್ರದಲ್ಟ ಒಟ್ಟು 12 
ಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಆ ಪೈಕ ೦ ಹುದ್ದೆರಳು 


(ಪಭು. ಜ್‌ ಣ್‌) 
ಪಶು ಪಂದೋಪನೆ ಹಾರೂ ಹಜ್‌; ವಕ್ಸ್‌ ಪಟಿವರು 


pe 


ಶಿ, ಪುಕುಮಾಲ್‌ ಫಟ್ಟ ಇ.ಎಂ(ಬೈೆಂದೂರು) 'ಠವರ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆಕಂರ 'ಸರಬಂಭಿನದಂತೆ ಅನುಬಂಧ 1 
'ಹಾದೂ ಬೈಲಿಮೂರು ಡಾಲಣನು 'ಸಂಸ್ಥವಾರು, ಜುದ್ದೆಗಳೆ ವಿವರ 


ಹಪ F 
ಈ ಯು ಹೆಸರು ಭಿ 
= ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೆನ ] Slats ESEE ETE 


ಧಾರ “Tere TAO Tol: TET TTS TAS 
ಫಟ, ವಂತೆ Ve AE 7 je 
ಘನ ತಂಸಾಕಾಯಣ TTS Is 
ನನಾ ಸಂದಾಪರ 
ಪಡ ಗುದ್ದಾಡಿ 7 
ಫಾಗನದ್ಧರ್‌ಕಣ್ವಿ 7 
ಸಚಿ, ಅಮಾಸೆಬೈಲು 1 
ಸವ-ಪಳ್ವ % 

1 

1 

4 


(CERECCSEND 


ಸ.ಚಿ. ಕೆದೊರು 
ಇ. ಹುಣ್ಣು 
1 ಇ ಹಮ್ಮಾಡಿ 
12 ಸ್ರಾಪ.ಣ. ಬಸ್ರೂರು K] 
K ಇತ್ರಷಟ. ಅಂಪಾರು % 
Ki ಪ್ರಾಪ. ಗಂಗೊಳ್ಳಿ Y 
~~. ಕುಭಾತಿ % 
1s ಫ್ರಾಪ್ಯಟ. ಪಂಚ್ಣೂರು 7 
7 ಧಾಪಡ: ನದ್ರಾಸನೆ ಇ 
18. ಪ್ರಾನ.ಊ. ಕಾಳಾವರ ) 
7 
% 
1 
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Kk] ಇನ, ಕೂರ್ಗಿ % 
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ಧಣಷ್ಯಾಷೂಶು 
ಧಾ ನಮಾನ್‌ 
ಇಕಾ 


ನ] 

p % 

4 ಘಟ ಜಡ್ಗಲ್‌ 1 
tT ಸ I 

F] 


° 'ಪ.ಚಿ, ವಾಡ 
ಇ ಧಣ ಹಳ್ಳಹೂ ್ಸ I TET 

ಸ್‌ ಾಸನವಾಡೋಡು y NAN “als 
iW NE 
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1 ರಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ., 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ" ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009. ಔ:080-22240508 2:22240509 


ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@email.com 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 29 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 ೦ಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ. 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. 


೪3 ೪ 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎಂ. (ಬೈಂದೂರು) 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂ284ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ 
ವರದಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ನಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರರ್ಹದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರತಿ: 

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎಂ. (ಬೈಂದೂರು) 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 284 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 
ಕಸ EN ಪತ್ರಕ 
ಈ 'ನಹವ ನನ್ಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ" ಎಷ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಫ್ಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59 ಸಂಷ್ಯೆಯ 
ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧ ನುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳೆನ್ನು 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ (ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟಕವಾರು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 


ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 


ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು); 


ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೇಕವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ಅ) 


ಕ ಇಕ್ಷಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 
ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಸುತ್ತಿವ; ಎಷ್ಟು 
ಘಟಕಗಳು ಫರ್ಷಹಣೆಯಿಲ್ಲದೆ 
ಹಾಳಾಗಿವೆ (ಸ್ಥಳದ ವಿಪರದೊಂದಿಗೆ 
ಘಟಕವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)? 


IB 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ವ್ಯಾಪ್ರೀ ಗಾಗಲೇ 
ಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು “5 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 56 
ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿ ರ್ಪಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 3 ಘಟಕಗಳು 
ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಘಟಕವಾರು 


ಸಂಸ್ರಾನನೈಇ' 79 ಗಾನೀಸ)20 


ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ನೀಡಿದೆ. 
ಫಾ 
68 
(ಕೆ.ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ಲ ಅನುಬಂಧ-01 
fi ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗಉುಡುಪಿ 
ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ 


ಥಾನ ಸಭೆಯ ಸ 'ದಸ್ಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ ಎಂ. (ಬೈಂದೂರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ 284 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 


ವಿ! 
SL. No. Block Name Constituency rans Habitation 
Panchayath 


2015-16 Water Purification Plants 


] Udupi Kaup Nadsal (CT) Nadsal (CT) 
F Katapadi K 
2 Udupi Kaup (Mooubettu CT) Katapadi (Mooubettu CT) 
3 Shirva Shirva 1 
4 Kundapura Amavasebailu Amavasebailu 


Kundapurd Byndoor Maravanthe 
Kundapura Byndoor Siddapura Siddapura 2] 

Karkala Karkala Miyar Nelligudde 
Karkata Nitte Nitte _\ 


016-17 Water Purification Plants (SCP/TSP} 
9 TST arte Tatar —— 


10. Udupi Udupi Tenkanidyor (Ct) Tenkanidyor (Ct) 


41 Udupi Kaup 80 Badagabettu 80 Badagabettu 


12 Udupi Kaup [ —kurkelu | Kurkalu 


13 Udupi Kaup [—Tenke | Tenka 


Hejamad Hejamadi 


Enis Vedas TT edthey —— 


17 Kundapura Kundapur Basrur Basrur 

[. ——— A— — 

18 Kundapura Kundapur Koteshwar Koteshwar 
——d— 
19 Kundapura Kundapur Kumbashi Kumbashi PE 

ss 

I 20 Kundapura Byndoor Ajri Ajri 
21 Kundapura Byndoor Ampar Ampar 
22 Kundapura Byndoor Gangolli | Gangolli 
23 Kundapura Byndoor Gujjadi Gujjadi 
24 Kundapura Byndoor Gulvadi Gulvadi 
25 Kundapura | Byndoor Kalthodu Kalthodu 
26 Kundapura \ Byndoor Kavrady Kavrady 
2 

! 27 Kundapura Byndoor Kirimanjeshwar Kirimanjeshwar 
28 Kundapura Byndoor Maravanthe Maravanthe 
29 Kundapura Byndoor Navunda Navunda 
30 Kundapura Byndoor Paduvari Paduvari 

L 31 Kundapura Byndoor Siddapura Siddapura 
32 Kundapura Byndoor Yedthare Yedthare 
33 Karkata Karkala 06 15! Man Belman 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಥ 


ಅನುಬಂಧ-01 


ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗೃಉಡುಪಿ 


ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ 


ರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ ೆಟ್ಟಿ ಬಿ ಎಂ. (ಬೈಂದೂರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ 284 ಕೈ ಅನುಬಂಧ-1 


| 


— 


7 
SI. No. Block Name Constituency Grama Habitation 
[_ Panchayath 
ಈ 34 Karkala Karkala Chara 
35 Karkala Karkala Eedu Eedu 
—— 
36 Karkala ° Karkala Hebri Hebri 
ಸ +H 
37 Karkala Karkala Hirgana Hirgana 
— —— — 
38 | Karkala Karkala Kukkundoor Kukkundoor 
————— 
39 Karkala Karkala Mudar Mudar 
40 Karkala Karkala Mundkuru Mundkuru 
41 Karkala Karkala Nitte 


Giliyaru 


Hiliyana 
55 Kundapura Katbelthuru Katbelthuru 
56 | Kundapura Shankarnarayana Shankarnarayana 
I 57 Hpk Kundapura Kolluru: Kollury 
58 ಭನ Kundapura p Kundapura Haladi 76-Haladi 
[59 Kuridapura Byndoor Wandse Wandse 


Page2 


ಅನುಬಂಧ-02 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಭಾಗುಉಡುಪಿ 
ಡುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 


ಏಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಕುಮಾರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ ಎಂ. (ಬೈಂದೂರು) ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ 284 ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 


$1. No. | District Block Name Constituency Approved Year Grawa Panchayath Habitation 
1 Udupi Karkala Karkala 205-16 Miyar Nelligudde 
2 Udipi Kundapura Byndoot 2015-16 Maravanthe Maravanthe 
—— 
3 Udupi Karkala Karkala 2016-17 Mundkuru Mundkuru 
Ll 


2೪ 


ಕರ್ಮಾ ಟಕ ಸರ್ಕಾರ pe ——— 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಲಾಖೆ 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ.. 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ" ಬ್ಲಾಕ್‌. ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 


ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜೆ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009. ೬08022240508 :3:22240509 
ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@email.com 


ಸಂ:ಗಾಕುನೀ&ನೈಇ 21 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 ದಿವಾಂಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ep U \S 
ಮಾನ್ಯರೆ. 6 Yo) TY 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಂಡಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ್‌ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣಿ) 
ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪಶ್ನೆ ಸಂ:177ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ 
ವರದಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪಶ್ಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


ಪ್ರಶಿ: 

1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 

2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಹರ್ಯದರ್ಶಿ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಃ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು 


ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಖಾಶೆಂಪುರ (ಬೀದರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ) 
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ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020. 
ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಕ್ಷೆ ತ್ತರ — 
ಈ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ `ಜೀದೆರ್‌ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾದರ ಜಲ್ಲೆಯ 'ಜೀಡರ ದ್ಷೌಣ ನಧಾನಸೆಭಾ ಕ್ಷೇತದ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 58 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ | ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು 
ಈ ಈಗ ಕಾರ್ಯ ನರ್ವಜಸುತ್ತತುಷ |ಬೀದರ ದಕ್ಷಿಣ ನಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತದ ಗಾಮೀಣ 
ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು, 58 ಘಟಕಗಳ. 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪೈಕಿ ದಿನಾಂಕ:21.02.2020ರಂತೆ ಹಾಲಿ 36 ಶುದ್ಧ 
ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಉಳಿದ 22 ಘಟಕಗಳು 
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 


ಫಕತ್‌ ಸಗತಗೊಂಡಿರುವ ಶು 
& ಸಗ ದ್ದ 


ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೇ; 


ಗ್ರಾವಾಣ ತುಡಿಯುವ ನೀರು ಷತ್ತು` ಸೈರ್ಮಲ್ಯ 
ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದಲೇ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌. ಸಂಸ್ಥೆಯ 
ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಘಟಕಗಳ ಹಾಗೂ 
ಟೆಂಡರ್‌ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 
ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


4) ಶುದ್ಧೆ ಕುಡಿಯವ ನರನ ಗ ಗಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು (08M) ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ನಾಷ್ಯನಗೊಳಿಸಿದುವ ಶುದ್ಧ 

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 
} ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮೆ! ರೈಟ್‌ ವಾಟರ್‌ 


ಪ್ರೈಲಿ. ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಸಂಸ್ಥೆ; ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರವಾದ 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್‌. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು 
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಮಾಡಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 
4ನೇ ಕರೆಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬಿಡ್‌ದಾರರು 
ಅಂತಿಮವಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಘಟಕಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲು  ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಉ) | ನೀರಿನ ಘಟ್‌ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ ಘಟಾಗಫ ಕಾರ್ಯಾಚರಣ 
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸದೇ 
ಎರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಕಮದೆ | ರುವ M/s Doshion Veolia Water 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು? Solutions, Ahmedabad ರವರ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸಿ,  ಟಿಂಡರ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಸಂಗ್ರಾನನನೈನ 0 ನಸ 


A)’ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃಥ್ಣ"ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


Ronenare to LAA No: 176 


Format -1 
Mention Dept 
Agency (Dept. 
Approved Rooney Name | working | Resonfornt 
District Division | Taluk Gras Panchayet | vitagel Habtinion |S | Tender KRIL) | ony | Remarks 
‘opr1others) | Een 
EE l= — 
9 F] 7 F] [3 7 r] F] ET] 7 
ನ್‌ 
us Doshion Veoi 
HDA DAR ASETOOK moon | 201320146 | Dept Tender | Water Soutons. | Working — 
A್ಗmadabad 
MS: sia 
Ms Dostion Veolia ರದ್ಭಪಡಿಸಿ ಟೆಂಡರ 
BoAR DAR AURADCS) moe | 20132010 | Dept Tender | Water Sotons. | Not working ಇಚಮವಳಿಯಂತೆ 
| Amecatad ನಾನಾಗೆ 
ws Doshion Veolia iui 
BOAR BIDAR cnn wowupo | 20132014 | Dept Tender | Water Sousions, | Working ಈ ಸಿವೆಃ 
“Amadabad 
— RIE Water 
BOAR DAR APOE cowie | 201526 | Dept Tender | Soutons inda Pvt | Working £ 
Ud 
ನ್‌ ——REe Waer 
BOAR DAR moos mower | 20152016 | Dept Tender | Sousons india Put | Working ಈ 
el. uw | 
RTE Waier 
DAR BOAR HONS) usmaunros | 20152016 | Dept Tender | Sousons ina Put | Working p 
+ Ud als 
RTE Waier 
DAR DAR moon roan | same | DeptTender | Soutorinda Pu | Wong ಎ 
Ld 
- T ವಾ s 
BOAR BIDAR uma oss | zous2o16 | Dept Tender | Solions inda Pvt | Working - 
es Ld | 
T |e Waser 
HAR WIDAR umn mma | 20152016 | Dept Tender | Soutons nda Put | Working ಈ 
Lg 
BIDAR DAR cur uA 20152016 | Dept Tender | Solstons india Pt | Working - 
T tN 
RTE Wafer 
BOAR BOAR AWAD wusnares mn | 20152016 | Dept Tender | Solitons india Pvt | Not working Recs wAuos 
— — ನ್‌ ಕ 
p 
BAR WDA ADVAD maar | 20152016 | Dept Tender | Sokutons india Put | Not working re 
T —T Tie Water 
pe A Te ovncrene [sore oan | Novant | PE 
ln —|— Ud I 
RTE Warer 
MOAR BAR KANANRON aman | 20152016 | Dept Tender | Soutons india Put | Working ನ 
r 
“ire Water 
BOAR BOAR MOA) wacscaowot | 20152016 | Dept Tender | Soutons ina Put | Working ಚ 
Ud 
ij Rewer | 
BOAR SIDAR KOU) wmsc | 20052016 | Dept Tender | Soutons ina Pu | Working - 
| ud 
HI Rewer | 
DAR BAR KOLA) enn | 20152016 | Dept Tender | Soutons ina Put | Working = 
| rE 
| | RTE Water 
BIDAR BOAR wun | sunummucss | a0 pept Tender | Sowions india Put | Working - 
M 
T “] RITE Waier 
BOAR BOAR MARKINDA MAFOR 20152016 | Dept. Tender | Souions india Put | Not working Rapa youd 
Ud i [. 
| RITE Waier ಸ್‌ 
DAR BOAR MARKINDA Moco. zo1s2016 | Dept Tender | Soutions india Put | Not working Reps work under | todd 
rh r09ress | ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ 
—— - — — 1 $ದರ್ಷಗಳ 
UENMer Repair work under 
BIDAR BIDAR NAGOORA evooneans | 20152016 | Dept Tender | Solstons ina Pu | Notworkng ಅವೆದಿಸವರಗೆ 
[bassail ಗ 9ess ದೈಟ್‌ ವಾಟರ್‌ 
— RTE Waier ', ಪತಿಯಿಂದ 
BIDAR BOAR NMGOORA sms | coisas | OepTercer souions india Put | Working - [ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
Ud 
Tr Rie Water 
DAR BOAR AGORA coon | 2us2o6 | Dept Tender | Soutons nia Pu | Working - 
Ud 
RE Water 
DAR DAR NMIOORA pe 2152016 | Dept Tender | Solutions ings Put | Working - 
} Bs?" 
jy Tease Repair work under 
DAR BOAR NAcOORA yacnmm | 20152016 | Dept Tender | Soksiorsinda Put | Not working 
Ik ಗ] 9695 
RTE Water 
BOAR BOAR MOLI ucanovin | 20152016 | Dept Tender | Soon india Pvt | Working - 
Ud 
—T—RE Waier 
BIDAR BOAR sao SMA [ Dept Tender | Soltons india Pvt | Working ಬ 
Wo 
RE Wafer 
DAR po pe sows | 2015206 | Dept Tender | Soutons india Pu | Working | 
Ld 
TF TT RE Waar 
BDA BOAR pe owavcun | 2onszon6 | Dept Tender | Soutons nda Pvt | Working - 
Ld 
RTE Waar 
DAR DAR sivooua AN zo152016 | Dept Tender | Solutions india Put | Working 
Ld 
RE Waier 
DAR DAR solo! WELNAD zo1s2016 | Dept Tender | Sokutons ina Put | Working + 
ud 


Dept. Mention Dept 
Agency, Agency Nama | workin! | Rezonfornot |. 
Sine | Distriétt Division | Takk Grama Panctayat | Vitoge! Habiton | APPS | yer KL [OM et Remarks 
Co opr? Others} 7: 
ಗೇ 
F F 3 7 F] FY 7 rl F] ET 7 
RHEE 
3 BIDAR BDA. SINFO Sancolér 70152015 | Dept Tender | Soluions Indie Pit | Working ಸ 
Lid 
RHE We 
33 BIDAR BIDAR SNDHOL RAGES 2015206 Dept. Tender Solutions India Pit Working - 
[X"] 
RITE Wailer. 
34 BIDAR HDaR SoD, SHREATUR 015306 | Dept. Tender | Solutions ida Put | Not working ಗಾ byl 
Ud 
RITE Wale Pips Damage. 
35 oA BIDAR SKDHOL SNDHOL 2005-2016 Dept. Tender | Solutions Incis Py Nat working. | Repair work wider 
UL Lig ones 
NEW 
36 BOAR BIDAR UST) [sve | aosos | Dept Tender | SciitonsindaP | Working 
Lig 
RTE Wee 
೫ woah SDAR YAR Naseem | 215205 | Dept Tender [Soiorskds Pa | wo 4 
Js 8 M 
RITE Water 
3 Hoag oA pe pe ms | Dept Tender: | Soluicns nda Pu | Working § 
Lg 
39 Bidar Bidar Chintaigera Chintalgers 2015-16 KRIDL KRIDL, Nol woridng Pe unger 
[ll Ficar Bidar Fadel Begdall [SST KRIDT Feb Working py 
4 Bidar Bidar 2015-16 KRIDL KRIDL Not working | RePal work Under 
37 
I FNDr RRP Tm 
2015-15 KRDL KRIDL Not working progress. 
20156 KRIDL KRIDL _ | Notworking, | Raw wstef probior 
2015-16 KRIDL KRIDL Not woking. | Popa work under ದುರಸಯ್ಲಿಂಪ 
Te riots — | 
2015-16 KRIDL KRIDL Workiry Rew waler problem. ಶುಡ್ಡ ಕುಡಿಯುವ 
2015-16 KRDL KRDL _ | Notworkng, | Fees wonc incor | iS puss 
pe Bidar Bidar Rotulji 2015-16 Notvorkng | Pepa work uifor 
Be Ho 
NEE Feral wok inde BMY 
50 Bidar 201617 pe kites 
5 Didar Bidar Armalapor 2016-17 Not working | Pepa work wrdir 
[oe a 
52 Bidar Bidar Anadoor Anidoor Not working | REP work under 
a BL poes | 
Repel work under 
53 Bidar Fide Buoor ಶಂ 201617 MDL. | Notuing | PE wok 
$4 Bidar Bidar Netvonse Rao ಇ] 
[at {——roaess | 


ಶರ್ನ್ವಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/ಗ:ಆರ್‌ಆರ್‌್‌ಪಿ:2೦೦೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಜಿವಾಲಯ. 
ಬಹುಮಹಡಿ ಹಣ್ಣಡ.ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕ: 3*ತ್ರಿ .2೦೭೦. 


ಇವಲಿಂದ: 
ಪರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ದ್ರಾಮಿೀೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಇವಲಿಣೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಕೊಠಡಿ ಪಂ:!೭21, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


10 
ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚತ್ನೆ ದ್ರುರುಶನೆಗುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ: ದೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುಲಿತು: 


pe 


ಮೇಂಲ್ಲಂಡ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುತ್ತೆಡರರೆಶಿನ/ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 10 ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಿದ್ದಪಡಿಖ 10೦ ಪ್ರತಿಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಿ ಕಳುಹಿನಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ಚಾಪಿ, 


( k a, 


ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪುದ್ರಾಯೋ) ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮಿೀಣಾಭವೃಥ್ದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಶರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಬೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪೆಕ್ಜೆ ನಂಖ್ಯೆ [10 ರ 


ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 


ಪ್ರೀ ಹಪೋಮಅಂಗಪ್ಪ ಬಂ.ಎಸಪ್‌. (ಪರದುಪ್ಪ) 


ಉತ್ಪರಿಪಬೇಕಾದ ಬವಿವಾಂಕ 


04.೦3.2020 


ಕ್ರನಂ 


ತಕ್ನಕಪ 


ಅ. 


ಖರಗುಪ್ಪ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ ಭಾಲೀ 
ಮಳಲೆಂಬಂದ ಅಡೀವೃಷ್ಣಿಯಾಗ 
ದ್ರಾಮೀಣಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ 
ಹೋಗಿರುವುದು ಪರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ಷ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ಬಂದಿದೆ 


ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಈವರೆಗೂ 
ಅನುದಾನ ಬಡುಗಡೆಯಾಗದಿರಲು 
ಪಾರಣವೇಮಃ; 


ಆರ್ಥಿಕ 
ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನಾಧರಿಪಿ ಅನುದಾನ 
ವನ್ನು ಹಂಚಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 


ಇಲಾಖೆಯು ಒದಗಿಪುವ 


ಇ 


'ತಡತ ನರಸ್ಯ ನಪ ವರ್‌ಆರ್‌ಅಡರತರ 


ನಿರಗುಪ್ಪ  ತ್ಲೇತಸ್ತೆ 


ಹಾಗಿದ್ದಣ್ಲಿ, 
ಬಡುಗರಡೆಯಾದ 


ಈವರೆವಿಗೂ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 


pe 


(ಜೆ.ಎಸ್‌. ಪಂಶ್ವರಪ್ಪ) 


ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆಃ ವಾಕ್ಕೆ 46 JAKE 2020 K ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಅಗತ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 

ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ & ಗಣಿ). 6\| 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 0 
ಇವರಗೆ, ok\ 03 ೩೦ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು), 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ. ಎಸ್‌. 
(ಸಿರಗುಪುಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 11 ಕೈ ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಶಾವಿಸ/ 15ನೇವಿಸ/ 6ಅ/ ಪ್ರಸಂ.11/ 2020, 
ದಿನಾಂಕ: 19.02.2020. 
kkk EERE 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ. ಎಸ್‌. (ಸಿರಗುಪು. ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ 
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
% . showmala led. 
(ಜಿ. ಎನ್‌. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ) 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ(ಜವಳಿ) 


[a2 


ಕರ್ನಾಟಕ "ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು p 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : n 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು p 


ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ.ಎಂ. ಎಸ್‌. (ಸಿರಗುಪ್ಪ) 


ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು: 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 
3 ಪ್ರೆ ಉತ್ತರ 
ಸಂ ಭಿ 
ಅ) 1ಕ4ದ್‌ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೆಂದ್‌" ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಸನದ ಮೊರು`ಪರ್ಷಗಳಿಂದೆ' ಸಿರಗುಪ್ಪ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 


ವಿಧಾನಸಚಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ 
ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಗಳಿಂದ 
ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ: (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೇಕಾರರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಲ 
ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಈ ಈ ಇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ "ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ 


ಸಂಘಗಳಿಷ್ಟು; (ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಸಿರಗುಪ್ಪ "ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ” 7 
ನೇಕಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿದ್ದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಪ್ರತ ಕ್ಥತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇಕಾರರ 
ಸಾಲಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 
ನೇಕಾರರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ನರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿರಗುಪ್ತ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ನೇಕಾರರು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ 
ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸಂ: ವಾಕ್ಕೈ 46 JAKE 2020 


(ಶ್ರೀಮಂತ a ಪಾಟೀಲ್‌) 


ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು: 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ 31 ಯೋಉಮಾ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, 


ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 2 0 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಇವರಿಗೆ: \N 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, A 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ, 

% on? 


ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಳೆ. 
(ಕೋಲಾರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸಂ. 38 ಕೈ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ಉಲ್ಲೇಖು:- ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರಶಾವಿಸ/15ನೇವಿಸ/ 


6ಅ/ಪ್ರ.ಸಂ.38/2020 ದಿನಾಂಕ 20.2.2020 


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ ಕೆ. (ಕೋಲಾರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರ.ಸಂ. 38 ಕೈ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೋರಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


RAC 


ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ 


ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶ್ರಿನಿವಾಸಗೌಡ ಕೆ. 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 38 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 432020 


(ಕೋಲಾರ) 


ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭೀವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


[Cs 


ಪ್ರಶ್ನ 


ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ 


ಕಳೆದ , ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯಿಂಬ! 
ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು ; ( ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


1ಸಡರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ 


ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ; 
ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ; 

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಣ 
ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ನೀಡುವುದು) 


ವಿವರವನ್ನು 
ಅನಬಂಧ -1ಎ,ಬಿ 
ಅನುಬಂಧ - 2 ಎ, ಬಿ ರಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಈ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರವ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ (ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 


ನೀಡುವುದು) | ೬ 
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ಇ ೭ನಿಂಣಣಂ 
sero Be odeow Le fhpredg 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


7———ಸಂಖ್ಯೆೇಟಿಟಆರ್‌ 5 ಟೂವಿ 2200" - ಲಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ /03/2020 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. ull 


ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ou [33 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶೋನಾಸ ಗಿನ 
__3ೀನಾರೆ ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚು ಕ್ಷೆ ಗೂರತೆನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ... 26 ಕೈ ಉತ್ತರ. 


**s 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


34 R ೬ 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:--೨೨-- ಕೈ ಉತ್ತರದ ೨50/100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


Y 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
[ಬಿ.ಎನ್‌.ಯತಿರಾಜ್‌] 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು 
ವಿಷಯ 

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 
ಉತ್ತರಿಸುವೆ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 

36 

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ .ಕೆ (ಕೋಲಾರ). ¥ 

ಎಸ್‌ಸಿಪಿ/ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ 
04.03.2020. 

: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಯುವ 
ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವರು, 


ಕ 
ಸಂ. ಪಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


ಅ) | ಕಳೆದ' ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಕೋಲಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ 


ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಜೂರಾದ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಎಏಸ್‌,ಸಿ.ಪಿ/ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 


ಅನುದಾನದ 
(ಸಂಪೂರ್ಣ 


1. ಕಳೆದ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಮತ್ತು 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ, ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಎರಡು ಫಲಾನುಭವಿ ಆಧಾರಿತ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 


ವಸ್‌ ವನ್‌ ಪ ಹಾಗಾ ರಎನ್‌ಫ ಯೋಜನೆಯಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ] 
ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವಿಜ್ಯಾವಂತ 
ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ. ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ರೂ.300 ಲಕ್ಸಗಳ ಸಹಾಯಧನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | 
ಎಸಿ ಎಸ್‌ಪ`ಹಾಗೂ ಔಎಸ್‌ಪಿ ` ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಣೆ ತಲಾ ರೂ.3500/- 
ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 


ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಕ 
ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಳ್ಳಿ ಸೇರಿದ. ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಹಾಯಧನ 
ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ತಮದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ 
ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ) 
ಕ್ರ ಪಕಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಸಂ ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ತತ 
ದುಕ ಸಾಧನೆ" ಬಾಕಿ ಗುಕಿ ಸಾಧನೆ] ಬಾಕ 

MESSE NRE ET 3 3 
Taos | 1500 | 1200 | 300 Fi WN 7 

ಒಟ್ಟು (ಎ) FTX) [3706 ಅ.೦೦ 12 [) Fe] 

I ಪಕಕ್ಣಪಂಗತ F 

ಕ. ವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಭೌತಿಕ 
ಸಂ ENE ಹಾ] ಜಾಂ 
IT 2s! 60 | 60] 3 p ವ 
TTT TI 7 T ಘಾ 

ಒಟ್ಟು ಅ) ETT ಈ F - 
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಟೋಟಲ್‌ | 45.೦೦ | 36.0೦ |-9.0೦ 15. 12 

(aie) 


2. 


ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 


2: ಕಳೆದ ಎರಡು'' ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 
ಎಸ್‌:ಹಿ.ಎನ್‌.ಪಿ': ಹಾಗೂ. ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರ್ಥಿಕ: ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ" ಗುರಿ. 
ಸಾಧನೆ ವಿವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 


(ರೂ.ಗೆಳಲ್ಲ) | 
'ಹರಿಕಿಷ್ಠ ಪಾತ 7 ಇಕತಷ್ಠಾಪಾಗಡ 
5 / ಹಗ 
ಸಂ ಮಾಡಿರುವ ಗುರಿ | ಪಾಥನೆ | ಬಾಕ: | ಮಾಡಿರುವ ಣುರಿ | ಸಾಧನೆ: | ಬಾಕಿ 
ಅನುಬಾನ 'ಅನುದಾಸ' 
Fa EWEN xT 353 [) [Ee 788. | 186. [J 
[ 
7 aS amo ECE 1383ರ PSN NET 
19 
ಹಟ್ಟು a ಸಕಕರ 6 5ST |S [2 
NE ಅನುದಾನದಕ್ಲೆ]” 
ಕಳೆದ ಎರಡು ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಯೋಜನೆಯ' ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 


ಪರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ | ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 


ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 
Fy Ta Ec | 
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಣೆ : : ವೆಚ್ಚ 
ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
(ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು 
ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

ಈ) '|ತಈ ಅನುದಾನದಡಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ 
ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ 
ಗೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು::: ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? 


ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 


(ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಟಆರ್‌ 05 ಟಿಡಿಪಿ 2020 


(ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ) 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಹುತ್ತು: ಸಂಸ್ಕತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮುತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸೆಚಿವರು. 


UA- Sat 


4h LAS.Me.- k 


ಕವಾಟಕ ಪಶಾರ Ne Wೇ. Lu 


0b 
°° ಪಂಖ್ಯೇ MWD%#&LMQ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ 


ವಿಕಾಪ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂ ೦3.03.2೦2೦. 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ಅಲ್ಲಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 


ಬೆಂಗಳೂರು. (4 | 


ಇವರದೆ, 0 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, M 
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಧಾನ ಸಭೆ. 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ : ಪ್ರಿಂ ಪುಬ್ಬಾರೆಡ್ಗಿ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. (ಬಾದೇಪಳ್ಲ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ 
ಚುಕ್ಪೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ: 48 ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದ್ದೆ. 
-oDo- 
ಪ್ರಿಂ ಪುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. (ಬಾದೇಪಲ್ಲಿ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಳ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 45 ಕ್ತ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದ ಉತ್ತರದ ತರಂ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿದೆ ಲಗತ್ತಿಲ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಶ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿನಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತವಾಣಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಂಬುದೆಯ, 


ಮಾ 
(ಎಸ್‌.ಎ ಪಾಷ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಅಲ್ಲಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ 
ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


ad 
ols 


ಶರಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


1 ಡುಕ್ಕೆದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಖ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
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೭, -ನಿಧಾನ ಪಭೆಯ-ಪದಪ್ಯರು........ 


87 ಹತ್ತರಪಟೇಕಾದ ಬವಾಂಕೆ 
4. ಉತ್ತಲಿಪುವ ಪಜಿವರು 


: ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌ (ಬಾದೇಪಲ್ಲ) 

204 ೦8.2೦ 2೦ 

: ಮಾನ್ಯ ಕೈಮದ್ಧ ಮತ್ತು ಜವಳ ಹಾಗೂ 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಜಿವರು 


ನಿಮಾಣಣ ಮಾಡಿರುವ 
ದುತ್ತಿಗೆದಾರರಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ 
ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 


ಪ್ರಕ್ಸ್‌ ತ್ತರ 
ಅ) ಬಾರೇಪೆ್ಞ ಪಣ್ಡಣದ] ER ನ 
| ಜಾಮಿಯಾ ಮಂದಿ | ನಾದೇಪಣ್ಲ "ಪಟ್ಟದ  ಜಾಮಿಂಯಾ ಮನಿಂದಿ ಸಮಿತಿಯ 
ಸಯ "ವಿವಾ ಕಾನಿಶಕರ್‌::. ಮಾಚುತ್ತ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಖದಳಲ್ಲ 
ನಿರ್ಮಾಣಷ್ನೆ ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಅನುದಾನವನ್ನು ಇಡುದಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕೆಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಲು೦ದ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ಕಂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಪ ಸಂಖ್ಯೆ" ಮಂಜಾರಾದTಬಹುದಡೆಯೌದ 
ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಅಮದಾನ ಅನುದಾನ 
ಅಮಿದಾನವೆಷ್ಟು ಎಂಡಬ್ಬ್ಯಾಡಿ 4 
1 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2೦16, 2೮.೦೦ 
ದಿನಾಂಕಃ14.03.2016 ಎಡಿ 
ಎರಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡ70 
೦೭ ಎಂಡಿಎನ್‌ 2೦17, 2೮.೦೦ 
ದಿನಾಂಶ:27.೦2.2೦17 
ಎಂಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 1ರ8 
ಈ ಎಂಡಿಎನ್‌ 2೦1೨, 5೦.೦೦ 5೦.೦೦ 
ವಿವಾಂಕಃಕ.೦2.2೦1೨ 
[1 5ನರನರ್‌ ನದ್ಗಡವನ್ನು್ಗ ನಡ ನಾನಮುಹರ್‌ ಪಾಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾದಿ ರೂಸ೦೦೦೦ 


ಲಕ್ಷರಳನ್ನು ನಿದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾಲಿದಳು, 
ಚಿಪ್ಪಬಳ್ಳಾಪುರ ಇಲ್ಲೆರವರಿದೆ ಅಡುದಗಡೆ ಮಾಡಲಾದಿದ್ದು, 
ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರೂ. 5೦.೦೦ ಲಕ್ಷದಳ 
ಅಮದಾನವನ್ನು ಅಡುಗಣೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ 
ರೂ 50.0೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಪಾರ್ವತ್ರಿಕ ಲೋಹನಪಛಾ ಚುವಾವಣೆಯ 
ನೀತಿ ಪಂಹಿತೆ ಜಾಲಿಯಲ್ಲದ್ದ ಪ್ರಯುತ್ತ ಜಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ. ಚಿಕ್ಸಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಜಲ್ಲೆ ಇವರು ಪದರಿ ಪಂಸ್ಥೆದೆ ಅನುದಾನ ಅಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಪದರಿ ರೂರಂ.ಂ೦ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ವಿವಾಂಕಃಏ8.೦1೭೦೭೦ ರಂದು ಅಲ್ಲಪ೦ಖ್ಯಾತರ ಜಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಇುವಲಿಂದ ನಿದೇಶನಾಲಯಕ್ನೆ ಪ್ರಪ್ಲಾವನೆಯನ್ನು ಪಲ್ಲಲರುತ್ತಾರೆ. 
ಆದರೆ. ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ೨೦1೨-೭೦ನೇ ಸಾಅನಣ್ಲ ಅನುದಾನ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ. "ಮುಂದಿವ ಆರ್ಥಿಕ 
ವರ್ಷದಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಒಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮ ಫೈದೊಳ್ಳಾಗುವುದು. 


pe 


2. 


£)) ಕಣ್ಟಡೆ ಕಾಮೆದಾರಿ 
ಲೋಕಾರ್ಪಣಿಣೊರಡು ಒಂದು 


ಹಣ: 'ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರಲು 
ಕಾರಣಗಳೇನು; 


ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ" ಜಲ್ಲಾ' ಅಭಿಕಾರಿ, 


ವರ್ಷ ತಳೆದರೂ ದುತ್ತಿಗೆಬಾರಂದೆ | ಚಿಕ್ನೆಬಳ್ಟಾಪುರ ಇಲ್ಲೆ ಇವರು ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಸಗ ನೇರವಾಣ 


ಅನುದಾನ ಜಡುದಡಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ. ದುತ್ತಿೆದಾರವಬೆ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ: ಪ್ರಶ್ಸೆ ಉದ್ಧವಿಪುವುವಿಲ್ಲ 


5) ಕೆಬ್ಬಡ `ನಮಾಣಾ ನಾವ 
ದುತ್ತಿದೆದಾರರಿದೆ್‌ ಹಣ ಪಾವೂ 
ಮಾಡಲು' ಪರ್ಕಾರ ಯಾನ ಕ್ರಮ 
"ಹೈದೊಂಡಿದ ಯಾವಾಗ ಹಣ 
ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? 
| (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


MWD 06 LMQ 2020 


Meissner ni 


WwW 


(ಪ್ರೀಮ ಸಾಹೆೇಬ ಪಾಣಂಲ್‌) 
ಪೈಮದ್ಧ ಮತ್ತು ಇವಳ ಹಾಗೂ 
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಪಚಿವರು. 


ಘಾ ಬ _ 'ಟಹ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1 /:ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿ:2೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಕೊಠಡಿ ಪಂ:೭1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚ್ರು 
ಸಂಖ್ಯೆ: 1೩ ೨ ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು 


pe 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ, 


ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ.ಬೆಂಗಳೂರು 
ವಿನಾಂಕ:ಃ!!.೦5.2೦2೦. 


ಸ್ಗ.೦6 'ಹಂಪಿp 


Lav a3 
[S mera d 


ೆತಿನ/ಚುಕ್ಜೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಳ್ಗೆ 
ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


ಮೊಲ್ಪಂಡ ವಿಷಯಕ್ನೆ ಸಂಬಂಧಿಪಿದತೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚು್ರೇಗರಕೆತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ರುರುತಿಲ್ಲದ ಪಳ್ಳಿ 
[<1 
ಸಂಖ್ಯೆ: 'ಶ3 ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿದ್ದಪಡಿವ ಖಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಣೆ ಲಗತ್ತಿಲ ತಳುಹನಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಪಿ. 


ino 


ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹುದ್ರಾಯೋ) ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


A ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃಥ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


'ಚುತ್ತೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ ಸಂಖ್ಯೆ 


123 


ಪದಪ್ಯರ ಹೆಪರು 


ಶಿ ನಿದ್ದು ಪವದಿ (ತೇರದಾಳ) 


ಉತ್ತಲಿಪಬೇಕಾದ ದನಾಂಕ 


| ೦4.೦8.2೦೨೦ 


ಕ್ರಸರ ಪಶ್ನೆಕತು | 


ಉತ್ತರೆ 


2೦18-1೨ ಮತ್ತು ೭೦೪೨-೭೦ ನೇ 
ಪಾಲುಗಳಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಖಿ.ಎ೦.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಎಷ್ಟು ಕಮೀ. ರಪ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಲಾವಿದೆ; (ತಾಲ್ಲೂಹುವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ಬದಗಿಪುವುದು) 


2೦18-1೨ ಮತ್ತು. ೭೦1೨-2೦ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ 
ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್‌.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮದಾರಿಗಳನ್ನು ಫೈದೊಂಡಿರುವುಿಲ್ಲ. 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ 
ಹಾಳಾಗಿ ಯಾವಾಡ ಮತ್ತು ಯಾವ 
ಯಾವ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ದುರ 
ದೊಆಸಲಾಗುವುದು: 


© ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹಾಕಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ. 
3೦54 ಪಿ.ಎಂ.ಜಎಸ್‌.ವೈ ಮತ್ತು 
3054 ಬಾಸ್ತ್‌ಘೋರ್ನ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ 
ಯಲ್ಲ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲ ಒದಣಿಪುವ 


ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗನುರುಣವಾಣ 
ರಸ್ತೆಣಳ ಮರ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. 


ಇದಲ್ಲದೆ 2೦1೨-೭೦ ನೇ ಪಾಲಅನಲ್ಲ 
ಮಳೆಯುಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾಲಿಗಳ ಪುವರ್‌ರಚನೆ. 
ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 


ಈ ವರ್ಷ ಪಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆ 
ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಪ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಪಲು 
ಯೊಜನೆ ಇದೆಯೆಜ ಇದ್ದಣ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು 
ಐಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮರಲ್ತ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು? (ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಣಿಸುವುದು) 


ಇರುತ್ತದೆ. 


2019-2೦ ವೇ ಪಾಅನ 3054 
ನಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಐಸ್‌.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 673೮ 
ರಪ್ತೆಗಳನ್ನು 3೦54 ಬಾಸ್ಟ್‌ ಘೋರ್ಸ್‌ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ 37380 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 
ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಪಲು ಪ್ರಮ. ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಸ್ಲೇತ್ರವಾರು ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ದುರಲ್ಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನಮುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


ನಡತ ಫಂಪ್ಯಾಗ್ರಾತಪರಗಾವರ್‌ಷರ್‌ನನರತರ 


BS s ys 
"ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮಡ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಚವರು 


ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಕರು (ತೇರದಾಳ) 


ಗುಕುತಿನ/ಗುರುತಲ್ಲದ ಪಕ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಗ3 ಉತ್ತಂಸುವ ಕಂತು. 


ವಿಷು: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3654 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಅನುಬಂಧ - 1 ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ತಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಮೀ. | ಅಂದಾಜು 2819-20ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಜಲ್ಲೆ ನಿಧಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಷರಾ 
1 [ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ [ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 73 417245 | 30000 300.00 
2 ಬೆಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ [ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 166 86.44 525.00 525.00 
3 [ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 208 17816 | 47025 470.25 
4 | wren ನಾ s |e |248 294.18 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 1m |u| 4808 240.41 
ಬಳ್ಳಾರ ಬಳ್ಳಾರಿ 86 250.56 | 28933 72.33 
5 ಹಡಗಲಿ 52 | 67% | 15838 158.38 
6 |ಬೀದರ್‌ ಬೀದರ್‌ 85 27703 | 70000 350.00 
1 |ನಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 252 35624 | 800.00 800.00 7 | 
8 [ಚಾಮರಾಜನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ 164 4686 | 30000 300.00 
9 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 112 126.66 396.00 396.00 
10 [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 422 122.87 800.00 800.00 
jy |ಚೆತದುರ್ಗಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ 164 4248 | 64000 640.00 _ 
12 [ದೆಕ್ಸಿನ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿನ ಕನ್ನಡ 394 149.06 | 850.00 $50.00 
13 [ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ 17 20228 | 50569 312.50 
14 |ದಾರವಾಣ [ದಾರವಾಡ 174 300.73 | 45000 450.00 
i5 (ಗದಗ ಗದಗ 133 2515 | 40000 200.00 
16 ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ 371 961 | 93000 | 93000 
7 [sen ಹಾಸನ 150 48.67 | 26855 268.55 
[ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 144 5077 | 22375 221.75 
18 ಕಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 203 167.65 | 52051 520.51 
19 {ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ 373 1834 715.00 715.00 
20 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ 198 0.00 435.00. 435.00 
2 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ 88 255 | 37002 370.02 
SS £; 
22 [ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ 231 18465 | 77500 775.00 
ಈ ತ ಆರ್‌ ನಗರ 118 2373 322.67 322.67 
23 [ರಾಯಚೂರು ಾಯಚೂದು 139 31468 | 500.00 500.00 
24 [ರಾಮನಗರ [ರಾಮನಗರ 100 102.602 330 336 
ವಷಾಸ್ಗ | 
5 ಶಿಪಮೊಗ್ಗ 4X 84 20.39 247.46 247.46 
ಸಾಗರ 198 9386 | 42754 426.67 
26 [ಸಮ್ರಹುರು ತುಮಕುರು 20 { 88s | 42497 427.97 
27 ಮದುಗಿರಿ 301 4552 | 503 | 45503 
28 [ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 298 9173 846.6 j 846.6 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಮೀ. 


ಅಂದಾಜು 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಜಲ್ಲೆ ಎಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಸರಾ 
ಾಕವಾರ 144 [XT 27735 27735 
29 [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 
ಶಿರಸಿ 295 12800 | 62245 | 62245 
30 ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರಿ 122 30070 | 3650 | 51650 
. 
ಒಟ್ಟು 6735 | 1741273 | 1735825 | 1615758 


ಮುಖ್ಯ ಅಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಪರವಾಗಿ 
ಪಂಚಾಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಇಳ 2 


ಬೆಂಗಳೂರು 


ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಕರು (ತೇರದಾಳ) 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 123 ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 


[ ಎಷಯ: 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3054 Task ್ಥಂrಂ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಅನುಬಂಥ - 2 ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
7 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ. ಉದ್ದ ಅಂದಾಜು 2019-28ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಬಲ್ಲೆ ವಿಬಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮಗಳಲ್ಲಿ | ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಸಲಾ 
[ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ |ಜೆಂಗಳೂರು ನಗರ 34 | 1647378 16421 164.21 
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ |ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ $2 273.01 2೫M | 
3 [ಜಾಗಲಕೋಟಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ | 121 338.68 | 45000 450.00 
4 |uems ಜು 66 [ 297.61 297.61 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 112 6691.69 | 539.00 351.5 
ಭಾರ 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಳ್ಳಾ: 64 17005 | 247.00 157.98 
5 ಹಡಗಳಿ 77 275.72 | 29249 292.49 
6 [ಬೀದರ್‌ ಬೀದರ್‌ $7 244.06 | 33325 333.23 | 
7 [ನನಯ ನಜಯಹುರ 125 221.46 | 61408 614.00 | | 
8 [ಜಾಮರಾಜನಗರ [ಚಾಮರಾಜನಗರ 65 4527 | 23901 239.01 
9 [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 68 12123 320.19 320.01 
10 [ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 123 9719 410.33 200.08 
1 [3ಿತಮರ್ಗಾ 'ಚಿತ್ರಮರ್ಗಾ 15 33.19 | 498.76 498.16 
12 |ದಕ್ಷಿನ ಕನ್ನಡ ದಕ್ತಿನ ಕನ್ನಡ 170 5252 | 61303 200.00 
13 |ನಾನಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ $3 24207 | 27838 200.00 
14. [ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ 91 146.68 | 25827 258.27 
15 [ದಗೆ ಗವಗ 58 1222 | 25754 0.00 
16 [ಕಲಬುರ್ಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ 202 40734 | 54224 542.24 
i7 [ses [ಹಾಸನ £ 159 319.63 | 959.14 393.14 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 129 8461 | 25332 253.32 
18 [ವೇರಿ ಹಾವೇರಿ | 1 24036 | 34633 109.00 
19 ಮಡಿಕೇರಿ 19 [) 371.42 100.00 
ವಾರ FY [XT ETAT F771 
mamaenermmus 
21 [ಕೊಪ್ಪಳ 89 246.64 286.00 
2 ಹಡ is6 | nso | sso 583.00 
H 20 14.56 97.17 54.14 
86 15536 | 39300 393.00 
4 4479 | 20400 200.00 
f 59 2348 255.44 255.4} | Rs 
52 2986. | 35658 58.69 
ಆ 7999 | 14300 182.36 
| 9 15399 | 39200 392.90 
{ 325 60.41 [> 26545 513.26 
| 


C] 


FA ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಬಾಗ ಸಾ | ಘ್‌ iv fre ಕ ಸಾಲಿನ ತ 
A SE ಇಾರವಾರೆ 7 — 1566 | 23530 23515 | 
& ಶಿರಸಿ 223 ತ 492.32 492.32 | 
39: [ಯಾದಗಿರಿ ಯಾದಗಿರ 76 ee 22400 224.00 4 
ಒಟ್ಟು 2973195 Femi | 10829 


ನು 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯೆರ್‌ರವನೆ. ಪರವಾಗಿ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಇಲಾಖೆ 


೫ ಚಿಂಗಳೊರು 


ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಶೇರದಾಳ) 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ:123ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ವಿಷಯಃ2919-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3054 ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ವಿಭಾಗ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಘೋಷ್ಟಾರೆ 


(ರೂ' ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುದಾನ 


ಮ 


ಷರಾ 


1486.75 


260.15 


924.67 


ವೆಭಾಗ: ಬೆಂಗಳೊ ್‌ 
| ದೇವನದಿ 


| 2 |ಮುಹದೇವಯುರ 6 
ಟ್ಟು 


|_| [ಹೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಮರ 44 


ಒಟ್ಟು 


1440 12900 129.00 AS 


33.04 116.00 116.00 
117.00 117.00 


ನಧಾಗ್‌ಬಾಗರಫಾಟ 


ದಕ್ಷಿಣಾ 
'ಯಪುಕನಮರಡಿ 
ee 
ಖಾನಾಪೂರ 


12.70 
| Ig 4.31 53.53 53.53 
[ ಬೈಲಹೊಂಗಲ | 11 13.94 13.94 | 
[ಕಾರ | 21.93 4182 | 41.82 | 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 


[ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
ರಾಮದುರ್ಗ 


8.16 


62.27 


ಅನುದಾನ ಷರ 
[3 7 
45.5 
19.48 
69.10 
294,18 


ಡಾ 


45.97 


52.898 


'ಹುಕ್ಬೇರಿ 


34.792 
628.41 


ಯಮೆಕನಮರ್ಡಿ 
[ಗೋಕಾಕ 


39.45 
418.94 27.96 
964.61 


ಅರಭಾಂವಿ: 
ರಾಯಬಾಗ 
ಕುಡಚಿ 


48.27 
643.07 55.20 


RTT 


48.22 
24.28 


I ol ool 15838 


39.59 


158.38 | 


120.00 | 60.00 


ವಿಭಾಗ: ಬೀದರ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
140.00 70.00 
140.00 70.00 
60.00 
52.00 26.00 
108.00 54.00 


20.00 


10.00 


700.00 


350.00 


ವಿಭಾಗ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 


F 3] 1 
ತನು ಕಾಮೆಗಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಂದಾಜು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ. | 
IE 4 ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಷರಾ | 
1 3 3 [| 4 sO § 7} 
ಡಾಗ್‌ 
2.08 
130.75 
97.75 
ಇಂಡಿ 160.70 
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 74.00 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ" 127.00 
ಹೇರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ 83.25 | 
ಸಿಂದೆಗಿ 124.55 
800.90 f 
ವಿಭಾಗ: ಚಾಮರಾಜ ನಗರ (ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 93.8 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ 71.15 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 97.36 
[ಹನೂರು 37.69 
366 


ಹಾವು 


ಡಾಸ್‌) 


10.46 


7.40 


8.86 


ಸಮ ಮತಕೇತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಂದಾಜು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಷಃ ಳಿ. 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಅನುಡಾನ 
SEE. 


ವಿಭಾಗ: ದಕ್ಷಿನ ಕನ್ನಡ (ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


[ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ | 
[ಮಂಗಳೂರು ತ್ತರ 


ಮಂಗಳೂರು 
850) 


ಬಂಟ್ವಾಳ 
ಧೊಲ್ಗಗಳಳ) 


850.00 


ತ್ತಾಹ 
[5 
[ಬಳಂಗಡಿ 


| 


ವಿಭಾಗ: ದಾವಣಗೆರೆ 


109.40 


450.00] 
ನವಣೆ [CTT 


ET 


200.00 
209 
ವಿಭಾಗ: ಕಲಬುರ್ಗಿ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಅಘಜಲಹೊರ 110.00 
ಆಳಂದ 194.00 
ಚಿಂಚೋಳಿ 115.00 
ಚೆತ್ಕಾಪೂರ 161.00 
ಕಾ | 
ಕಲಬುರಗಿ 145:00 
ಜೇವರ್ಗಿ 92 | 189.50 | 130.00 130.00 | 


| ಸಮ 5 ಸಾಮಗಾಧಿಗಳೆ 2819-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಈ 
ಪ ಕ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನುದಾನ ಸ 
1 2 3 6 7 
ಸೇಡಂ 29 75.00 | 
[2 ಒಟ್ಟು 371 930.00] | 
ವಿಭಾಗ: ಹಾಸನ (ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ರಲಲ 7 2.65 
ಅರಕಲಗೂಡು 22 3.8 
[ಹೇಲೂರು' 32 15.83 
£ರಾಸನ 71 23.70 
ಸಕಲೇಶಪುರ 12 2.69 
156 48.67 268.55 | 
ಕೂ ಗು 


ನಾನ್‌ nase 
WN CN EN ETN EN 


ಡಗಿ 18 14.05 45.94 45.94 
122.50 
520.51 
ವಿಭಾಗ: ಮಡಿಕೇರಿ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮಡಕೇರಿ 19828 
ಸೋಮನಾರಪೇಟಿ 250.53 
ಪರಾನಪಾಡ 266.20 | 
ಟ್ರ 715.00 | 
ಎಭಾಗ: ಕೊಲಾರ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
'ಕೋಲಾರ' j 59.31 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 65.83 
ಕೆ.ಜಿ.ಐ: 52,55 
72.50 
ಮುಳಬಾಗಿಲು 87.00 
ರ್‌ 97.81 
| |ಕೀನಿವಾಸಪರ | 
435.00 
ಒ 
LS ER ] 


ತಮ ಮತಕೇ ತ್ರ | ಸಾಮಗಾಲಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಂದಾಜು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಷಂ pa 
ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ | ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 
1 2 | 3 4 5 | 6 7 

ಸಧಾ ಡಾಸ್‌ 

i [ey [2 94.07 93.07 1 |] 
[ಗಂಗಾವತಿ | 26 59.50 104.98 

ಕುಷ್ಠಗಿ 17.00 5878 33.10 ಜು 
ಯಲಬುರ್ಗ 20 59.20 88.87 

ಒಟ್ಟು 8) 27155) 3700 370.02 | 

ವಿಭಾಗ: ಮಂಡ್ಯ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಳಿ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ TT 15.75 124.83 12483 
| ಮದ್ಧೂರು 34 $39 110.40 710.40 
ಮಳವಳ್ಳಿ | 29 30.90 106.91 106.91 
ಮಂಡ್ಯ 37 332 1736.00 136.00 
ನಾಗಮಂಗಲ 36 4022 12145 12149 
ಮೋಲಾಳೋಟಿ 32 1595 833 9843 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 27 EAD 7694 76.94 

ಒಟ್ಟು 231 184.65| 715.00 775.00 
ETT ಡಾ 


ವಿಭಾಗ: ರಾಯಚೂರು (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


[ ರಾಯಚೂರು ನಗರ 


ರಾಯಟೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 


ಮಾನವಿ I= 


ದೇವದುರ್ಗ 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು 
ಸಿಂಧನೂರು 


[ವು 
Sm 


ಈ 


500.06 


ದಾಗ್‌ 


ಒಟ್ಟು 
ವಿಭಾಗ: ರಾಮನಗರ 
[ರಾಮನಗರ 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ | 


ಕನಕಪುರ 


TE 
Em ius 


iE 


ಕಮ ಮಠಕೇತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದೆ ಅಂದಾಜು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 
| ಕ್ಕ ಬಮ | ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 
Z| 2 3 4 5 6 
ನಧಾಗ $ವಷೊಗ್ಗ ಡಾಗು 
ವಮೊಗ್ಗೆ [3 7642 1]. 
ಭದ್ರಾವಕ 20 721 “| 
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. 36 94.83 ] 
ಒಟ್ಟು 84 247.46 
ವಿಭಾಗ: ಸಾಗರ S (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[ [ಸಾಗರ | 8 183.55 3 
ಸೊರಬ 44 107.38 | | 
ಶಿಕಾರಿಪುರ 21 57.92 | 
ತೀರ್ಥಹಕ್ಳೆ 45 77.82 ] 
ಒಟ್ಟು 198 426.67 | 
ನಭಾಗು ತಾಮನಔರು ಡಾ ಲಗ) 
ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


ಹಾಸು 


ವಿಭಾಗ: ಕಾರವಾರ 
ತಾ L 37 101.54 MS | 
ಧವನ 35 $790 F770 
ಧನ್ಯಳ 32 F817 F811 
J CRT 277.55 377.35 
ವಿಭಾಗ: ಶಿರಸಿ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
5ರ - ಸದ್ಧಾಹುರ m3 | 00 | 2581 | 258.19 | ] 


ಕ್ರಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಅಂದಾಜು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ Ka | 
” y; (2 v 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂಸ್ನತ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ WN 
3 2 3 4 5 6 SE 
ಯಲ್ಲಾಪುರ - 
Rhos 129 72.50 241.81 241.81 
k 
ಹಳಿಯಾಳ - ಜೋಹಾಡಾ 45 11.50 122.45 122.45 
| ua 295 | T1280 | 6245 622.45 | 
ವಿಭಾಗ ಯಾದಗಿರ ಡೂ ಲಗ 
[_ —“Tssans 34 
[ಶಹಾಪುರ 38 
ಸುರಪುರ 32 
122 316.50 


ಶ್ರೀ ಸಿಡ್ಡು ಸವದಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಶೇರದಾಳೆ) 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರತ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ:123ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ವಿಷಯ:2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 3054 Task Force ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


| ಫಾಜ್ತಾರ್‌ 


is 3054 ಟಾಸ್ಕ್‌ ಘೋರ್ಸ್‌ 
2 ky 

| i: ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [53 ಸ ನಾ 20 ರ | ಷರಾ 

1 p 3 4 5 6 | 7 

ನಾಗ ಪಂಗನಾರು ನಗರ ಹಾ 
[ ಅನೇಕಲ್‌ 5 1215250 4414 J 

2 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 7 $4983 1517 

3 ಯಲಹಂಕ i 580.00 3850 

7 ವ್ಯಾಷರಾಂಖನಪಾರ 7 3530 33 4 

FS ಪಾಸರಷ್ಕ್‌ T 35.00 ; 1 pT) 

ಫ ಹತನಾತಪುರ % 7235 33 EXD 

pe ಹನತಷಪರ 3 53430 2 [TET] 

ಇಟ್ಟು 34 1647378 16331 Re 4H ] | 
ನನಾ : ಪಾಂಗತನರು ಗಾನಾಂತರ ಪಾಪು 
ಕಾವಸಷ್ಸ್‌ 


12.30 
52.50 


52.87 


ಳು 


ಯಮಕನಮರ್ಡಿ 


— 


ಖಾನಾಪೂರ 


ಸತ್ತಾರ 


ಪೈಲಷೊಂಗಲ 


ಬೈಲಹೊಂಗಲ 
ಸವದತ್ತಿ ಯ್ಲೂಮ್ಮ 


- 


ರಾಮದುರ್ಗ 


ಹಿಟ್ಟು 


Te — 

] ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ 12 
Ca 
SN 

es 


'ಹರಪನಪ್ಯಾ 3 
ಬಷ್ಟು 77 


121.04 


5600 36.00 


EC 78 


ಬ 
ಖ್‌ ಭ್‌ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ [53 pe es hips hi “ರಾ 
7 p [ 3 4 3 [3 7 Ea 
ವಿಭಾಗ; ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಅಥಣಿ 21 17204 
ಕಾಗವಾಡ 15 78136 —— 
r ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗಾ FF 4 35623 [| 
ನಿಪ್ಪಾಣೆ 3 357082 
ಹುಕ್ಸ್‌ 57 Mo 7 
ಹೌಮಕನವಾರ್ಕ 35558 
TAD 4846 
| ಅರಭಾಂವಿ 47614 3854 
| ರಾಯಬಾಗ 15 ey - 3600 
[ — ಕುಡಚಿ ಕ ) 45637 - 3500 
ಒಟ್ಬ 12 | F69169 33900 ig 3313 
ವಿಭಾಗ : ಬಳ್ಳಾರಿ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[5 4210 101.00 
[ 2782 43.00 
20.00 3400 


ವಿಭಾಗ": ಬೀದರ 


ಔರಾದ (ಈ) T 
2 ಫಹ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ; 
ಾಕ್ವ 
L | ಬೀದರ ಉತ್ತರ 
| ಬೀದರ ಪ್ಲ್‌ಣ 


(MR 


( 


ಹುಮನಾಬಾದ 
ಹಿಟ್ಟು 


ವಿಭಾಗ : ವಿಜಯಪುರ 


ವಿಜಯಪುರ 


1 


ಬಬಲೇಶ್ವರ 


ನಾಗಠಾಣ 


ಇಂಡಿ 


TF 


ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 


ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 


| 


ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ 


ಸಿಂದಗಿ 


16.31 


ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು. 


221.456 


E 
ಕಮ ಖಿ 'ದಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಮೀ. | ಅಂದಾಜು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಮೆ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ s) ಭಖರಾ 
| 2 3 4 5 | 6 7 


ವಭಾಗೆ: ಜಾಮೆರಾಜನಗರ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[ i ಚಾಮರಾಜನಗರ i 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ” J 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ 
ಹನೂರು 
ಹಚ್ಚ 
ವಿಭಾಗ : ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 
ಚಿಂತಾಮಣಿ 
| ರಜಿದನೂರು 
| ಡಾ 
— ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ಗುಡಿಬಂಡೆ) 
L 


ಡಾ 


ಒಟ್ಟು 


14.93 
39.13 


ಒ/ 
l_ ಟಾ ( 
ವಿಭಾಗ : ದಕ್ಷಿನ ಕನ್ನಡ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮುಕ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ 
| ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ 
ಮಂಗಳೂರು 
ಬಂಟ್ಲಾಳ 
ಘುತ್ತೂರು 


MR 
ಸ 


(71 (T 


200.00 


ಒಟ್ಟು 
ವಭಾಗ : ದಾವಣಗೆರೆ 
ದಾವಣಗೆರೆ (ದಕ್ಷಿಣ) 
ದಾವಣಗೆರೆ. (ಉತ್ತರ) 
ಮಾಯಕೊಂಡ 
ಹರಹರ 


ಮ 


2819-29ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಅನುಬಾನೆ: 


[3 
32.20 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


1 2 
ಚನ್ನಗಿರಿ 14 


ಹೊನ್ನಾಳಿ JE 3236 36.18 ] 
ಗಳಾದ Fo [7NT) 4710 | 
ಜ್ಞ 83 27838 200.00 
[i —l 
ವಿಭಾಗ : ಧಾರವಾಡ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಧಾರವಾಡ 70 130 4500 | 45.00 
ಕಲಘಟಗಿ 26 5434 6815 6815 | 
ಕುಂದಗೋಳ 18 26.03 72.58 72.58 
L ನವಲಗುಂದ 37 5294 72.54 72.54 
ಒಃ 9 14661 258.27 258.27 
nc) [ L_ ] 
ವಿಭಾಗ : ಗದಗ (ಮೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


era 
BRERA 
SEEN 
Ti 


IN ಗದಗ [) 
ನರಗುಂದ | — 

ರೋಣ 20 

ಶಿಷರಟ್ಟ 25 


ಒಟ್ಟು 58 
ವಿಭಾಗ : ಕಲಬುರ್ಗಿ eT 


a} —w— 
48 
21 
25 
43 


75.81 


ಹಾಸ್‌ 


Cea 


ಜೇವರ್ಗಿ 


Ee — 


9112 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಒಟ್ಟು 125 


ಸೇಡಂ 22 46.30 
ಒಟ್ಟು 202 542.24 
ನಭಾಗ ಹಾಸನ (ರಾ ಆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) 
[Es ಆಲೂರು-ಸಕೆಲೇಸಪುರ 3 - 4200 
ಅರಕಲಗೊಡು 3B 52.65 
ಬೇಲೂರು 5 772 1 
ಹಾಸನ 43 10228 
| | Ee] 7 FT 
ಒಟ್ಟು [_ 159 393.14 
ವಿಭಾಗ: ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
r Ww ಹೊಳೆನಕೋಷರ + 2 50.7 
| ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 29 78.39 
” ಅರಕಲಗೂಡು 5 3027 
p 'ಬೇಲೊರು |] 5 7795 
I 


RoE 


[rT 
35333 


[ g 
| ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ರ We ನ್‌ J 
| 
, p K] 4 5 [3 7 
ವಧಾಗ : ಹಾಷೇರಿ L ದಾ ವ್ರ 
ಹಾಪ್‌ T [4 1429 | 
[ ಹಾನಗಲ್ಲ 1429 
ಹರಕಾರೂಹ ಹ್‌ 1425 ನ್‌್‌ 
[ ರಾಣ್‌ಪೆನ್ನಾರು 1429 NE 
ವ್ಯಾಡಗ 7429 
ಸವಣೂರು-ಶಿಗ್ಗಾಂ: K 28.57 
ಒಟ್ಟು | EN ED 
ವಿಭಾಗ : ಮಡಿಕೇರಿ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮಡಿಕೇರಿ 88 232.60 50.00 po 
ವೆರಾಜಪೇಟೆ 31 138.82 50.00 
9 37442 100.00 


ಕೋಲಾರ 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


ವಿಭಾಗ : ಮಂಡ್ಯ 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 29 0535 | 
ಮೆದ್ಧಾರು pl 564 
ಮಾನ್ಸ್‌ po FR: 
ಮಂಡ್ಯ 23 107.45 
ನಾಗಮಂಗಲ 34 97.97 
ಫುವಹೋಟೆ p73 [SATS 
ಶೀರಂಗಪಣ್ಣನ 9 3535 | 
| ಒಟ್ಟು 355 33300 
ನ ಆರ್‌ ನಗರ [CERES 
[7] ಕರರ್‌ನಗರ 5 
| ಹುಣಸೂರು 2 
ಇ p 54.14 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ [3 
| ಇಟ್ಟ 38 [TET 
ನಭಾಗ : ರಾಯಚೂರು (ಹೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
TT —ಾಯಜೊರು ನಗರ 3 12.00 3] ] 


r ¥ R 
| ಕಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ EE ಅಂದಾಜು 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ [FF 7ಡ., 
ಸಂಖ್ಯೆ ನ ್ಯ ಮೊತ್ತ ಅನುಬಾನ 
l= | 
1 p 3 5 7 § % 
| ರಾಯಚೊರು' ಗ್ರಾಮೀಣ 19 85.00 8 85.00 -] "| 
W ಮಾನವಿ ff 3 5730 5230 gy; 
ಸವ್‌ i ET) TT) 
| ಲಿಂಗಸುಗೂರು 16 5850 5850 | 
ಸಿರಧನೂರು 3 1755 5180 [ 3180 
ಮಸ್ಸಿ 5 1533 3540 [ 35.40 ] 
ಒಟ್ಟು £77 15536 39340 38306 
Es ERs —l 
ವಿಭಾಗ: ರಾಮನಗರ (ರೊ ಲಳ್ಗಗಳಲ್ಲ 
kl 
ರಾಮನಗರ [3 11.75 2758 26.58 K 
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ 9 12.60 5400 53.00 
[ ಕನಕಪರ F5 337 3700 5600 
ಮಾಗಡಿ 18 16.93 65.42 64.42 
LL ಒಟ್ಟು 41 44.79 
ವಧಾಗ ಅವಗ ಧೂ 
N ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ 


ತುರಷಕರ 
| } ಒಟ್ಟು 3 gz 79೨9 I= 143 IR 182.36 | | 
ವಿಭಾಗ :ಮಧುಗಿರಿ (ರೊ ಲಕ್ಷ, ಗಳಲ್ಲಿ) 
ಶಿರಾ Mi 113.00 
IW }- ಗಾ 7700 
ಕೊರಟಗೆರೆ [ 50.00 
(— ಪಾವಗಡ ₹000 
- - ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 72.00 
ಒ್ಟ 39780 
ವಿಭಾಗ :ಉಡಪಿ ಡಾಗು 
| ಉಡುಪಿ 5800 
| ಕಾಯ 93.69 AK 
- — ನಾನಾನಾ 50೫ 
| ಜೈಂಪೂರು 138.05 IW | 
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+ 4, 
| ಸ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಅನುಬಾನ ಸಾ | 
{3 2 [3 | | 
ನಾರ್ಕಳ 128.44 
EF ಒಟ್ಟು 513.20 — 
"ವಿಭಾಗ ಹರವಾರ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಾರವಾರ-ಅರಿಕೋಲಾ 8730 
ಕುಮಟಾ-ಹೊನ್ನಾವರ 4830 
| F ಹೊನ್ನಾವರ-ಭ್ಯಳ 733 
| pee TE 
'ನಧಾಗ ಚಿರಸಿ ಕೂ ಲಕ್ಷಗಳು 
[ ಶಿರಸಿ - ಸಿದ್ದಾಪುರ [5 200.78 200.78 NS 
ಯಲ್ಲಾಪುರ - ಮುಂಡಗೋಡ 105 190.40 750.40 
— ಹಳಿಯಾಳ - ಜೋಯಿಡಾ 35 
pe 223 33232 
ವಿಭಾಗ :ಯಾದಗಿರಿ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[ ಸುರಪುರ [7 5600 
ಶಹಾಪುರ 77 5600 
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2196.80 224.00 


224,00 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಪಂಮೀ ಇ-೭23 ಪಪಸಪೇ 2೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಜವಾಲಯ 


ವಿಕಾಪ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿನಾಂಕ: ೦3.೧೩೦೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ :- 
ಪರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಪಶುಪಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂದಳೂರು. 


ಇವಲಿದೆ :- 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂದಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


eu 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ. ನಿದ್ದು ಪವದವಿ (ತೇರದಾಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಣೆ 
ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 125 ಕ್ಷೆ ಉತ್ಸರ 
ಒದಗಿಪುವ ಬದ್ದ. 


kkk 
ಮೇಲಅನ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಪಂಬಂಧಿಖಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಪ್ರೀ. ಪಿದ್ದು ಪವದಿ (ತೇರದಾಆ) ಇವರ ಚುಕ್ಷೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ಫೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 125 ಪ್ಲ 
ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರದ 10೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂವಿದೆ ಲದತ್ತಿಲಿ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 
3 Ty 
LA 
(ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎ೦. ಮಾಟೂರ) 
ಖೀಠಾಧಿಕಾಲಿ-2 


ಪಶುಪಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀಮುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
(ಪಶುಪಂದಗೋಪನೆ-ಎ) 


ss 03)plahaD 
ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂರೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ತ್‌ ಸಚಿವರು ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಕಾಪಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾವಪಬ 
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[ಪದಕ್ಯಕ ನರು :|ಶೀ. ನದ್ದು ನನನ್‌ ತನಾ OT] 
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NE , _ ಸ 
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| | ಅಸ್ಪತ್ರೆಗಜೆಷ್ಟು? [ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮೊರ್ಣ | ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹುತ್ತಿವೆ. ನಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಟ್ಟ 
| | ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು] | ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
[8 | ಸಮು ಇನ್ನತ್ರ ಸಾರ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃಷ ಅಯಾಂರದ `ಕಘಾಕ್ಯಾನನ್ನಯ j 
| | ನಿಯಮದಳಾವುವು, ಪ್ರಸ್ನುತ | ಪ್ರತಿ 5೦೦೦ ಜಾನುವಾರು ಘಟಕಕ್ಷೆ ಒಂದು ಪಶುವೈದ್ಯ ' 
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| ಪ್ರಾರಂಭಪಲು ವಿಷ್ಣು ದುರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿಧಿಪುವ 0 ಅಂಶ ಮಾನದಂಡಗಳ | 
ನಿರವಿಪಡಿಪಲಾಗಿದೆ? j ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನಮುಬಂಧ-ಂ ರಣ್ಣ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಾಅನಲ್ಲ ಹೊಪ ಪಶು! 
| ಚಿಲಿತ್ಸಾಲಯದಳನವ್ನು ತೆರೆಯುವ ಯೊಜನೆ ಪರ್ಕಾಲಬ, 
| ಮುಂದಿರುವುಣಲ್ಲ. | 
ಪದರ ಅಸ್ಪತೆಗಳಸಸಫನ್‌ 2ರ ನೇ ಸನಾ ಪಪವ್ಯಣ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ 
ಶೊರತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಟ್ಪರುವುದು ; ಉಪಯೊಂಗಕ್ಷಾಣ ರಶಜ್ಯ ನಿಧಿಯುಂಭ | 
ಸರ್ಕಾರದ ರಮನಕ್ಷೆ ಬಂದಿದೆಯೇ? ರೂ.19.3೦ಕೋಟ ಮಡ್ತು ಇ ಪಂಚಾಯಡೀ 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ರಮ | ನಿಧಿಯುಂದ ರೂ.30.0೦ ಕೋಣಗಟ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ; 
ಪೈದೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಔಷಧಿ-ರಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಂಡ್‌ 
| | ಸಫ್ಲಿಮೆಂಬ್‌ಗಚನ್ನು ಪರಬರಾಣು ಮಾಡಲು | 
| ಶ್ರಮವಹಪದೆ. ಔಷವಿಗಳ ಪರಬರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ; 
| | ಚಾಲ್ರಯಲ್ದದ್ದು, ಸಧ್ಯದ ಪೂರ್ಣದಗೊಆಸಲಾಗುವುದು, | 
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ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಪ್ತತೆ ತೆರೆಯಲು ವಿಧಿಪುವ 1೦ ಅಂಶ ಮಾನದಂಡದ ಪಟ್ಟ. 


f 
{ 


ಗಹ 


SRC 7] 


1ರ ಅಂಶದ 


} 
ನಾಪ್‌ ಅಕಿ ಹತ್ತಿರದಿರುವ'ಪ್ರಾಥಮಕಪನು' ಹತ್‌ ಕಾಂದ'ಕಫವಾ 
| ಪಶು ಚಿಕಿಡ್ಲಾಲಯ ಇರುವ ಊರು ಮೆತ್ತು ದೂರ. 


F 

| 

L 

| 2 
| 


| ರಾಮದಿಂದ 5-0 5.ಮೀ.ವ್ಯಾಪನ್ಲ ಎರವ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಖೆ. ನ್‌್‌ 


1870 ೬ಮಾ. ವ್ಯಾಸದ ಬರುವ್‌`ದ್ರಾಮರಕ "ಹನು ಹಾನಾ 
ದ್ರಾಮಗಳಲ್ಲರುವ ಜಾಮವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. 


| ಸಂಬಂಧಪ್ಧ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ರರುವ್‌ ಬಚ್ಣು ಪಪ ಜಕತ್ಡಾಲಹಗಕ ಮಡ್‌ 
| ಹಳ್ಜಗಳ ಪಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ. | 


ರಾಮಚಕ್ಷ ಪತ್ಯವತ್ಯವಾರರುವ ಸಾತರ್ಯಾರರ ಇನ್ನ ಹಾಹತ | 
ಅ) ಪಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. | 


2 Rua) 
a; 


ಆ) ಸಾರಿಗೆ ಪೌಷರ್ಯ 


ಇ) ಅಂಚ ಕಭೇಶ: 


ಈ) ಶಾಲೆ "ಮಹಾ ಕಾರಾಜನ ಪ್‌ಕರ್ಯನತು ಈ ಗಾಮದ್ದಾನ್ಸನಿದ್ದಕ 
| ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲ ತ ಅನುಕೂಲಡೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. 


NETRA ಪಶು`ಚಕಡ್ಡಾ`ಕೌರದದ ಕಣ್ಣಡವನ್ನು ನನನ ಮಾದರಯ್ವ 
ಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆದೆ ಒಪ್ಪಿಖಿಕೊಡುವ ದಾನಿರಳು ಇರುವರೆ? ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಂಲಖತಿಯವರೆ ಹಣ್ಸಪುಡ್ತಾರೆಯೇ? 


| ಸಾಥಮನ ಪನು ಅಂತ್ಸಾ ಕೇರದ್ರದ ನಬ್ಣರವಯವರನ ವಾತಾಗುವ ವಸತ | 


ದೃಹಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಪುವ ಬದ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 


ಪಶು ಜಎತ್ಡ್‌`ಕೊಂದ್‌`'ಪ್ರಾರಂಧ ಮೌಡುವುದಕ್ಷ ಕನಷ್ಠ" ಒಂದೌ`ಎಕರ್‌ 
ನಿವೇಶನ, ಊರಿನ ಹೊರದೆ ಪಲಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲ ಕೊಡುವ ಬದ್ದೆ ಹಾಗೂ 
ರೂ 25೦೦-೦೦ ದಳನ್ನು ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ ಅವಾವರ್ಥಕ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಜಲ್ಲಾ 
ಪಂ೦ಚಾಲುತಿದೆ ಕಟ್ಟುವ ಬದ್ದೆ ಪಂಬಂಧಪಟ್ಬವರ ಒಪ್ಪದೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 


ಪತಿ ವರ್ಷ ಬರವ ಆವರ್ಷಷ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬಣ್ಗೆ`'ಗ್ರಾಮ' 
ಪಂಚಾಂಖತಿ ಅಧ್ಯಕ್ನಲಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, 


ಅಪ್ಪತ್ರೆಗ" ಪೆತಿನಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕವಾನಿ ವಾಕಾಕರುವ'ನಾಶಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಮಾಡಲು ಆಪ್ಪತ್ರೆ ಅವರಣದಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಹಾ&ನಿಹೊಡುವ |; 
| ಬದ್ದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪ೦ಚಾಲಖತಿುಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ. 


R (Cage) 3 


Additonal Secrelu:y to Governmeni 


Animal Husbandry and 
Fisheries Depafiment 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕ್ಕೆ 49 JAKE 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಲಸ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 
ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ & ಗಣಿ), 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, ರಿ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಪು), 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 0u 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸ ಸವದಿ (ತೇರದಾಳ) 
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 126ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/ 15ನೇವಿಸ/ 6ಅ/ ಪ್ರಸಂ.126/ 2020, 
ದಿನಾಂಕ: A 


doko kkk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸದ್ದು ಸವದಿ (ತೇರದಾಳ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ 126ಕ್ಕೆ ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ 
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು : ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 
i _pomalale 
(ಜಿ. ಎನ್‌. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ) 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ(ಜವಳಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಟೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ನ್ವಷ್ಞ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು 


126 


ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸವದ (ತೇರದಾಳ) 


ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 


ಎಷ್ಟು; ಅದರಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಎಷ್ಟು; 


ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 04.03.2020 
3 ಫಕ್‌ T ಪತ್ತ 
ಸಂ 
ಅ) 1] ಶಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 'ನೇಕಾರಿಕ"ಮಾಡುವವಕ ಒಟ್ಟು`ಸರಪ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 229೫ ನೇಕಾರೆಕಡ್ಡು. 


2019 20ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಗಣತಿ 
ಅನಪ್ವಯ 26,748 ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಪಾರರಿರುತ್ತಾೆ. 


ಆ) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ `'ಪವರ್‌ "ಲಾಮ್‌ ಗಳೆಷ್ಟು; 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೇಕಾರರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ "ಅಂದಾಜು 119,77] ಪವರ್‌ ಪಾಷ್‌ 
ಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,39,546 ನೇಕಾರರು 
ನೇಕಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಇ) 


ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಪವರ್‌ ನಮ್‌ ಗಳನ್ನು`ಹೊರಘ 
ಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಉಜ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಕೈಮಗ್ಗ ಇತರ -273502(8ಳ್ಳೆಡ್‌) 

G09-208e ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಗಣತಿ 
ಅನ್ವಯ) 

ಏದ್ಯುತ್‌ ಮಗ್ಗ ಇತರೆ -60000(ಅಲೈಡ್‌) 

(ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಡೆದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಂತೆ). 


ಈ) 


ಕೊಲಿ ನೇಕಾರರ ಮೆತ್ತು ಕೃಮಗ್ಗ ನೇಕಾರರನ್ಸಾ 
ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ಸಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರಲು "ಕಾರಣವೇನು? * 


ನೇಕಾರರು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಸಂ: ವಾಕ್ಕೈ 49 TARE 2020 


AU, 


(ಶ್ರೀಮಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ್‌) 


ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ: ಸಚಿವರು 


ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪಭಾ ಪದಸ್ಯರಾದ ತಿಂ ನಿದ್ದು ಪವದಿ (ಡೆೊರದಾಳ) ಇವರ ಚುಸ್ಸೆ 


ದುರುತಿಲ್ಲಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ-126 ಪ್ಲೆ ಅನುಬಂಧ. 


ರಾಜ್ಯದಟ್ಟರುವ ವಿದ್ಯುತ್‌ಮದ್ಧ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಮದ್ದ ನೇಕಾರರ ಜಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ 


ಕ್ರಸಂ ಇಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ಮದ್ಗಗೆಚ ಸಂಖ್ಯೆ ras 
1 |ಮೈಪೂರು 2 ಎ preys ಕತ 
2 [ಚಾಮರಾಜನಗರ 2ರ೨ ರಣ 
3 [ಮಂಡ್ಯ 50೦ 100೦ 
4 |ಹಾಪನ 120 24೦ 
5 |ಚಕ್ಷಮಗಳೂರು 2 4 
6 [ಬೆಂಗಚೂರು ದ್ರಾಮಾಂತೆರ 18007 36014 
7 |ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 4819೦ ೨6380 
8 |ರಾಮನಗದರ 2600 52೦೦ 
೨ |ಚಪ್ನ್ಥಬಳ್ಟಾಪುರ ೨೦೮ 1810 
10 [ಹೋಲಾರ 246 492 
1 |ತುಮಕೂರು 7130. 1426೦ 
12 |ಶಿವಮೊದ್ಗ 26 [er 
13 |ಆತ್ರದುರ್ಗ ೨6 92 
14 |ದಾವಣದೆರೆ 224 448 
15 |ಜಿಆದಾವಿ 16369 32738 
16 [ಬಾಗಲಕೋಟಿ 17829 ಇರರ 
17 |ನಿಜಯಪುರ 2೭೦೮5 410 
13: [ಧಾರವಾಡ 254 ರಂ8 
19 |ದದದ್‌ 4೦5೨ is 
2೦ |ಹಾವೇಲಿ 725 1450 
21 [ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ 276 ರವ 
22 |ಬಳ್ಳಾರಿ 40 80 
23 [ರಾಯಚೂರು 36 72 
24 |ಯಾದಗಿರಿ [o) [e] 
25 |ಕೊಪ್ಪಟ 174 2348 
26 |ಟಂದರ್‌ 35 70 
27 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ Go 64 
2೭8 [ಕೊಡಗು [) [2 
29 [Se ಪನ್ಸಡ [e] [e) 
30 [ಉಡುಪಿ We) [oY 
pr ೫9778 2ಡ೦ರ46 


ಇವಆ ಅಭವೃದ್ಧಿ'ಹಯುತ್ತರು ಹಾಗೂ 
ನಿದೆಂ೯ಪಕರು, ಕೈಮದ್ಧ ಮತ್ತು ಜವಆ 


p> 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕ್ಕೆ 50 JAKE 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 
ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂ.ಎಸ್‌.ಎಂ.ಇ & ಗಣಿ, 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ 2 


ರ್ದೆ(ಪು, p 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ou 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ (ತೇರದಾಳ) 
ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ ಸಂಖ್ಯೆ127ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 

ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ್ರಶಾವಿಸ/ 15ನೇವಿಸ/ 6ಅ/ ಪ್ರಸಂ.127/ 2020, 
ದಿನಾಂಕ: 20.02.2020. 


kkk 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ 
ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ (ತೇರದಾಳ). ಇವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ; 1274 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ 
ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸ ಲ್ಲಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


Kl; 
(ಜಿ. ಎನ್‌. ಧನಲಕ್ಷಿ) 
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ(ಜವಳಿ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು FS ಶೀ. ಸಿದ್ದು.ಸವದಿ. (ತೇರದಾಳ) 
ಚುಕ್ಕೆ 'ಗುರುತಿಲ್ಲ ಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 127 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು + ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂ. ಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ Fs 04.03.2020 
ಕಸಂ T ಪ್‌ ಉತ್ತರ CREE 
| ಅ) `ರಜದಕ್ಷರುವ ನೆಣಾರಾಗ ನಡನ ವ್‌ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮುದಾ ಯೋಜನೆಯಕ ಸಧಕನಗ ಸಕ 
| ಸಾಲವೆಷ್ಟು; ಯಾಷ "ಯಾವ ಮಾದರಿ ಉದ್ದೇ 'ಶಕ್ಟಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌' ಗಳ ಮುಖಾಂತರ | 
| ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ; | ರೂ.6650 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
| | | 2. ಅಲ್ಲಾವಧಿ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಫಾವಧಿ ಸಾಲ 
| | ರೊ681.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು | 
| | | ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸಾಲವನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
3. ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು AE ಸಂಘಗಳಿಂದ. ಶೇ.1 
& ಶೇ3 ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ರೂ.20.44 ಲಕ್ಷಗಳ ಸಾಲವನ್ನು 
| ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಕಳದ ಮಾರವರ್ಷಗನನ್ಪ ಕಾಜ್ಯದೆಕ್‌ ಕಳದ ಮಾರು ಪವ ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ`ನಾಜ್ಯದ್‌" ನನರರ ಸಾಲಮನ್ನಾ] 


ನೇಕಾರರ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; 


ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಷವಾರು ಏಷರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ: 


(ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಪಾರು, ವರ್ಷವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | f ಸಾಲಮನ್ನಾ 
i | ಮಾಡಲಾದ ಮೊತ್ತ 
7 F THT $3037 
| 2 ST) T80E 
TT —a —— 
1 SEIT 
ತಾಲ್ದೂಕಾವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 
ನನರ ನ್‌ 3 ಸಷನ್ನ ಹಾಕಾ ರರ ಸ 


ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ (ಅಂದರೆ ಗಂಷ್ಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ) 


್ವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 


ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ಸಾ 


| 


J 


ನೇಕಾರರ ಸಾಲಮನ್ನ್‌ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಮನ್ನಾ | ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌: ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾತಿ ಸಂಘಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ. 03. 2019ಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ 
; ಒದಗಿಸುವುದು) ಹೊರಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಸಾಲಮನ್ನಾ 
| ನಸಡತಾಗಿದೆ: 

ಈ) | ನೇಕಾರರು" ಉದ್ಯಾಗ್ಕಾಗ ಇಷಾ ಷಾ ಇಲ್ಲ ಸಾತ 
ಖೀದಿಸಲು ಕ್ಯಾಶ್‌ ಸ್ರೆಡಿಟ್‌ ಸಾಲವನ್ನು | ್ರಾರರು ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಮತ್ತು 
aa ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ [ಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಂದ "ಸಾಲ್‌ ಪಡೆದು ದಿನಾಂಕ31.03.2019ಕ್ಕ 

ಎಡಲಾಗಿದೆಂಯೇ, ಇಲವಾ 

| ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, | ಜ್ಞೂಂದಿದ್ದ ಹೊರಬಾಕಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.100 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅಲ್ಪಾವಧಿ] 
| ಕಾರಣಗಳೇನು? 
| 
| 


~~ ವಾಕ್ಯ 30 TAKE 0 


ly 


A ಸಾಹೇ 


ಹೇಬ ಪಾಟೇಲ್‌) 
ಜವಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಸಂಖ್ವಾತರ ಕಲ್ವಾಣ 


FY 


pe 


i) ಕರ್ನಾಟಕೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದು ಸಪದಿ (ತೇರದಾಳ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗೆಯೆತಿನ 1 ಮುಕ್ತಿ ಗುರುತಿಲ್ಲದ 


ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 127 ಕ್ವ ಅನುಬಂಧ 
ಶಳೆದ ಮೂರು ಪರ್ಷಗಳಕಲ್ಪ ನೇಕಾರರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಾಪಾಕು, ಷಘವಾರು ಮಾಹಿತಿ 


ತ್ರಸಂ. ಜಟ್ಟಿ { ತಾಲ್ಲೂಕ್‌ 207-18 208s J 2 | 'ಹುಟ್ರು: 


6ರಂ57೦೦೦: 8114ದ 4770024 


ವಿಲರರ೦38| ಡರರರ3ರ7| 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ —— § 


ಸಂ:ಟಿಡಿ 04 ಟಿಸಿಕ್ಕೂ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 

ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 04 03-2020 
ಇವರಿಂದ: | 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 fi 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. . i ( 

\ 

ಇವರಿಗೆ: AN/ WI: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, = \ ೧3 ಜೇ 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, UY 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಮಾನರೆ, 


$ 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 


ಗುರುತಿ ನಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 226ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಉಲ್ಲೇಖ: ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ; 5.ವಿಸಪ್ರಶಾಗನೇವಿಸ/6ಅ/ಗು- ಚುರ.ಪುಶ್ನೆ/ 
01/2020, ದಿನಾಂಕ: 25/02/2020. 


okokkok 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ), ಇವರ ಚೆಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 226ಕ್ಕೆ 
ದಿನಾಂಕ:04.03.2020ರಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ತರದ 160 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


(ಮಾಲಾ.ವಿಸ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ-। ಶಾಖೆ, 
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಸಂಖೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 
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ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ; ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ), 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ; ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ: ಸಚಿದರು 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 04-03-2020 
[ತಸಂ | SU ಪ್ರತ್ನೆ ಉತ್ತರ TT] 
EO ಹ 8 ಸತ] 
| ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ" ಬಸ್‌ "ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೌದು, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಘಟಕಗಳನ್ನು | 
| ಈ) | ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆಯೇ; ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ $: "| 
| | ; a 
| 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ  ಆಯನ್ಯಯ ಭಾಷಣದ 
| ಮಂಡಿಸಿರುವ 10 ಬಸ್‌ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 3ನ | 


a ಕರಾ. i ಸಾನಿಗಮದಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, 


ಚನ್ನಗಿರಿಗಳೆಲ್ಲಿ 03 ನೂತನ ಬಸ್‌ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಮ 


ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೊಸ್‌ ಬಸ್‌ 
ಘಟಕವನ್ನು ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಒಂದು ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾ ಣವನ್ನು | 
ಮಂಡಿಸಿರುವಂತೆ 10 ಹೊಸ ' ಬಸ್‌ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 
| ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; > ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, 
ಘ್‌ ಸಿಂಧನೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್‌ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
> ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ, ಮುಂಡಗೋಡ ಮತ್ತು 
ಹುಕ್ಳೇರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್‌ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವೆ 
ಹ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
"ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಇಳಕಲ್‌ ಮಾರ್ಗ .ತರಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ 


ಬಸ್‌ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. 


ಉ) 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್‌ 
ಘಟಕವನ್ನು ಯಾವ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು? 
! 


[ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ `ನಡಗುಂದಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಈ.ಕ.ರ.ಸಾ.ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಡಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ 
ಈ) ಬಸ್‌ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್‌' ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿವೇಶನ 
ಜಮೀನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು | ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ" ಮಂಡಿಸಿ, 

| ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
| ಹೊಸ ಬಸ್‌ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸು ುವುಡಕ್ಕೆ 
ನಿಯಮಾವಳಿಯನುಸಾರ 40 ರಿಂದ 50 ಕಿಮಿ 


ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಕದ ಘಟಕದಲ್ಲಿಯ ಅನುಸೂಚಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 
125 ಕ್ಥಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕಾಗುತದೆ. ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂಪೆ 


30 ಕಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಅತಾ Bs 67; 


ಅನುಸೂಚಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸು. ಸದರಿ 
ಘಟಕದ ಅನುಸೂಚಿಗಳು 125 ಕ್ಲಿಂಕಲು ತ ನಂತರ 
ಹೊಸ ಘಟಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಟಿಡಿ 4 ಟಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


(ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಸವದಿ) 
ಉಪ ಮೆಖ್ಯಮುಂತ್ತಿ ತಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿಪರು 


೯ಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ, 
ಬಿಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ್ಗಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕ: ೨13] 2೦೭೦. 


ಸಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/1:ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ:2೦೨೦ 


ಇವಲಿಂದಃ 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜೇ 


CN STA RAED uuhow 


ಇವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಕೊಠಡಿ ಪಂ೭1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿ೨ 
ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಚಕ್ತ್ರೆದೂರತನ/ಚುಕ್ನ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ ಸಂಖ್ಯೇ ದೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


kk 


ಮೇಲ್ದಂಡ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿವ/ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಷಿ) 
ಸಂಖ್ಯೆ: 4 ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ 10೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲದತ್ತಿಲ ಕಳುಹಿವದೆ. 


ಪದನಿಮಿತ್ತ ಪರ್ಕಾರದ ಅಥೀವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ತರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಬೆ 


ಚುತ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪನ್ನ ಸನಷ್ಯ 227 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಪರು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಪವನಬಾದೇವಾಡಿ) 
ಉತ್ತಲಿಪಬೆಂಕಾದ ನಿನಾಂಕ | ೦4.೦3.2೦2೦ 
ಕ್ರಸಂ ಪಶ್ಸೆಣತು ಉತ್ತರ್‌ 
ಅ. | ವಿಜಯಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ ಬಪವನ 
ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲ ಬರುವ 
ಕಲಬುರ್ಗಿ ಉಂದ ಮನಗೋಆಅವರೇಣನ ಹೌದು 


ದ್ರಾಮೀಣ ಸಂಪರ್ಕ ರಪ್ತೆಯನ್ನು 
ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಪಲು ನಬಾರ್ಡ್‌ ಆರ್‌ ಐ 
ಡಿ: ಎಫ್‌ 2೮ ರಡಿ ಪ್ರಸ್ಲಾಖಪಿರುವ 


ನಿಜವೆ; 
ಆ. | ಹಾಗಿದ್ದ. ಪದರಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭವೃದ್ದಿಗಾಣ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಂಖಂದ 
ಇದುವರೆದೆ ನಬಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ | ದಿನಾಂಕ ೦8.೦7.೭೦1೨ ರೆಂದು ವಬಾರ್ಡ್‌ 


ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮವೇನು; ಸಂಸ್ಥೆದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಣಾಲಿದೆ ರೂ.4೦೦.೦೦ 


ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಣ ಪಣ್ತಖದೆ. 


[RE 

'ಇ /ಈ ರಸ್ತೆಯು ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಈ 
-| ರಪ್ತೆಯನ್ನು ಹೂಡಲೆಂ ಅಭವೃದ್ದಿಪಣಿಸ 
ಲಾದುವುದೆಃ 


ನಬಾರ್ಡ್‌ ಪಂಸ್ಲೆಬಂದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಂದ 
ನಂತರ ಶ್ರಮ ಿಗೊಳ್ಳಬೇಆದೆ. 


ಬೆಂಡರ್‌ ಕರಣೆ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಅಭವೃಥ್ಧಿ ಪಡಿಪಲಾಗುವುದು; 

ಈ ರ್ಪಯ ಅಭವೈದ್ಧಿರಾನ`ವದಾರ್ಡ್‌ 
ಒದಗಿಪಿರುವ ಅನುದಾನ ಏಷ್ಟು? 
ಕಡತ'ಸಂಖ್ಯೇ'ದ್ರಾಕಪರಗ7 ತರ್‌ತರ್‌ನಶರನರ 


i 
pe ನ್‌ 


(ಈವಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 
ದ್ರಾಮಿಂಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಡ್‌ ರಾಜ್‌ ಪಜವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಸಂಮೀ 97 ಸಲೆವಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಸ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 


ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 130) 


ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, $ 


ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಹಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, NET 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ 
(ಬಸವನ ಧಾಗೇವಾಡು ad ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 
230 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
sokok 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ 
ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನ "ಭಾಗೇವಾಡಿ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 230ಕ್ಕೆ 
ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


{5s 5. er 0323/29 
(ಟವನಮಂತೇಗಡ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
(ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ) 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ [ 736 
ಸದೆಸ್ಕರ ಹಸರ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್‌ (ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ`ದನಾಂಕೆ 04.03.2020 
ತ್ತರಸವ ಸಚವರು ಪಶುಸಂಗೋಪನ್‌ ಮತ್ತು ನನ್‌ ಪತ್ತ್‌ `ಎ 
ಸಚಿವರು 
ಕ್ರಸಂ. ಪಗಳು | ಉತ್ತರಗಳು 
[5] ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನನದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವನದಾಗೌೇವಾಡ 
ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಸನಾಳ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಬಿಸನಾಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಿಕಿತ್ಸಾ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶು ಚಕತ್ಸಾ ಕೇಂದಕ್ಕೆ ಕೇಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸ್ಟೀಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ | 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ: | 4 
ಈ ಹಾಗದ್ಧಪ್ಲ ಈ ನಷ ಇನ್ನಡವನ್ನು |ಈರ್‌ಐ.ಡ.ಎಫ್‌ ಯೊಜನದಾಡ ಪಠು ಚತ್ನಾಯದ 
ನಿರ್ಮಿಸಲು. ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ | ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಪಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು: \ y 
5) ಯಾವ್‌ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲದಿಂದ [ರತ ಔ.ಎಫ್‌ ಯೋಜನೆಯೆಔ`ಚ್ರಾಂಚ್‌ 26 ಕಲ್ಲಿ ಕನ್‌] 
ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ | ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಕಾಲಮಿತೀಿಯೊಳಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು? ! 


p23 
[eo] 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಂಇ ಸರಿಸ ಟಿಎನ್‌ಆರ್‌ 2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ... 4 103/2020 
ಇವರಿಂದ: 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು 
ಕೆಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) 
ಇವರಿಗೆ: 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, WS 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ p)) 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ou) 0 
ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಾನ್ಯರೆ; 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀಶ್ರೀಷುತಿ.. ps ...ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 


ಸಾ ವಿಷಯ Fy) Su ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಇ 


ಶೀಶ್ರೀಷಸಿ ಸುಕ ವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಚ 0 ಕೈ ಉತ್ತರದ 290 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 
(ಅರುಣ್‌.ಎಸ್‌) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 


ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 05 


ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು H ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್‌ ಗೌಡ (ನಾಗಮಂಗಲ) 
ಉತ್ತರಿಸಚೇಕಾಡ ದಿನಾಂಕ ೩ -- 04-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಫಿ ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು 
SRE RNS NN ತನ 
(ಅ) ಕಳದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ | 
ನಾಗಮಂಗಲ ಮಕಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ | ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ | 


} ಫದೇಶಗಳಿಗೆ ಛ್ಠಾಂಕರ್‌ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆ | ಟ್ಯಾಂಕರ್‌/ಖಾಸಗಿ ಕೋಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಕುಡಿಯುವ | 
ದ್‌ ಈ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮ ವಿ ತಿದೆ; 
ಬಾವಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕುಡಿಯುವ ಸೀರು [ನರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ; 
ಗ್ರಾಮಗಳು | ಟ್ಲಾಂಕರ್‌ ಸಂಖೆ | ಟ್ರಪ್‌ ಗಳು | 
§ K) FJ w | 
| 


f 
f 
| 
| 


| ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿರುವುದೆಷ್ಟು (ಸಂಪೂರ್ಣ 


ಏವರ ನೀಡುವುದು) eS 42287 | 


| 
ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ಸ್‌ 
| ಸರಬರಾಜ ವಿವರ 
ಗ್ರಾಮಗಳು. | ಖಾಸ 
ನ್‌ 


| 
| 
} 


(6) ಗಾಮೀಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ" 'ನುಡಿಯವೆ' ನೇರು 


ಜನವರಿ 2019೦೦: 


ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ | y A ಅನುದಾನೆ 
ಎ || 2019ರವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾವ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು | ಮೊತ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಣ (ವಿಷರ ನೀಡುವುದು) | ಸಾ 00 S200 


(ಖಿ ಖಾಸಗಿ"'ಕೊಳವೆ" ಬಾವಿ" ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಹಡುವ "೪ ; ್ರು ೂತ್ತ 
ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ವೀರು ಸರಬರಾಜು ರೂ.1,60.04.600/-ಗಳು. ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ 
ಮಾಡಿದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಬಾಕ | ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ವಿವರ 


ನೀಡುವುದು) 
BT ಕೊಂಡಿರುವ `ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾವ | ಕಡಿಯವ ' ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಜರ್‌ 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು? ಪಾವತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮಿತಿ 
| | ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಪೋರ್ಸ್‌ | 
ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ | 
ಸರಬರಾಜಿನ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು 60. ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 
| | ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಪೆ. | 
ಟಾ ಮ NS BE EAE NE SEES Rs ಮಿ 
ಕಂಇ 122 ಟಿಎನ್‌ಆರ್‌ 2020 


fe 


ಕರದಾಯ ಸಚಿವರು 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ _— 
ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಗ್ರಾಕುನೀ.ಸ.ನೈ.ಇ., 2ನೇ ಮಹಡಿ, "ಇ ಬ್ಲಾಕ್‌, ಕೆಹೆಚ್‌ಬಿ ಕಟ್ಟಡ, 
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009. B:080-22240508 23:22240509 


ಇ-ಮೇಲ್‌: krwssd@gmail.com 


ಸಂ:ಗ್ರಾಕುನೀ೩ನೈಇ 23 ಗ್ರಾನೀಸ(3)2020 ದಿನಾಂಕ:03.03.2020 
ಈ 

ಅವರಿಗೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 
ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01. ೨೨ರ 
oulo3 


ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ (ಅರಸೀಕೆರೆ) ಇವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:221ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ / ವಾಸ್ತವಿಕ ವರದಿಯ 
ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 


ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಕಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


22 Al ಪೊಂ 
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ 


1. ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ. 
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ.ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆರವರ ಆಪ್ತ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರಿಗೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 


Fs y ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ. (ಆರಸೀಕೆದೆ) 
"ಚುಕ್ಕೆ 'ರಹಿತ ಪಕ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 221 
ಉತ್ತರ ದಿನಾಂಸ : 04032020 


ಉತ್ತರ 

ರಾಜ್ಯದ'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರನಣಗ್ಲಾ 17154 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ವಿವರಗಳನ್ನು. ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವ್ಯ 
ಮತ್ತು ಪ೦ಿಜಾಯಕ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚತಂತ್ರದ 
ದಿನಾಲಕು26.02.2020ರ ದಾಖಲಾತಿ. ಪ್ರ ಪ್ರಕಾರ) 

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವೆಸತಿಗಳಲ್ಲಿಗ್ರಾಮೀನ ನನಯ 
ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮುಖೇನ, ಕಆರ್‌ವಿಡಿ.ಎಲ್‌, ಮುಖೇನ, ಸಹಕಾರ 
ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 
(MP/MLA/ZP/TP/GP/CSR ಹಾಗೂ ವವಿಧ 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ) ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ. ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು] 
ಸಂಸ್ಥೆವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 

ನೀ ಕರಣ ಬ್‌ ನಿರ್ವ ಅವಧಿ i) 
ನಂತರ ಸಂಬಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 4 
ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಟೆಂಡರ್‌ ಕರೆದು, 
ಟೆಂಡರ್‌ನೆ್ಲ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ / 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 5 
ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ೩ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 
(೦೩M) ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು 
ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ `ಪ್ರಡಕಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ 
17154 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಪೈಕ 12602 
ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಿವೆ. eked 
ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಪರಿಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಪಂಚತಂತ್ರದ 
ದಿನಾಂಕ26. 02.2020ರ ದಾಖಲಾತಿ ೫ ಪ್ರಕಾರ) 

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ್ಸ್‌ 3 ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 


ಕ್ರಸಂ. ಪ್ಲೆ 

ಅ. ಕಳೆದ ಮಾಹ ನರ್ಷಗಳಾವ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಿರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳೆಷ್ಟು 
(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಆ. |ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಿರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಯಾವ ಯಾವ” ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ 
ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ; "(ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಘಟಕಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ; (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಎಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ; 
(ಗಾಮವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಉ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶುದ್ದ "ನೀರನ 
ಘಟಕಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; ಅದಕ್ಕೆ 
ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸದರಿ ಸರಿಸೆಯವರಿಗೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟುಂ” ರೂ.5.00ಲಕ್ಕಗಳ ಅನುಜಾನವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಕ್ರಮವಟಸಲಾಗಿದೆ 


ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ¥ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿವರೆಗೆ 
ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥ ಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸ 
ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


L 
ಸಂಗ್ರಾನನೀನೈಇ 23 ಸನ 


ಕೆ.ಎಸ್‌. ಈಶ್ವರಪ್ಪ) 
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಸಚಿವರು 


ge 


ಅನುಬಂಧ-1 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 221ರ ಲಗತ್ತ: 


ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ' ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ಘಟಕಗಳ ಸು-ಸ್ಥಿತಿ ವಿವರ: 
1 _JBAGAIKOTE [sADAMAL [2DAGALL KRIDL Not Working 
{2 —eacsixore (BADANI (ALURSK [Hagan KROL Not Working. 
3 Tensor [eacami [AORSK alaiwad KRIDL No Working 
3—[eAGAIKoTE [SADANI [ANAVAL sgn ther Not Working” 
TE Te 
—[sacARoTE ADAMI [HOUCHAGIDD [SeraFana Tomei KRiDl Not Working 
7 Tnciinore [eacAmi FHAKEERABOODIFAT [cNnchaliand Oihers Nor Working 
3 [encalkore [BADANI Je akrscdrat api Not Working 
$—[bcAxOTE [BADAM FRAEERABOODINAL. Hanzmreri Sar KNOT —NotWorking 
10° [SAGAIKOTE [SADAMI [FHAREERABCODINAL [Narerurcri ihe Rot Working 
11 MBASAIKOTE FHAKEERASOODIFAL arent 75 Siher Her Working 
25 JBAGAKOTE: [HSEERABCODINAL [ssoror NAIDU Hot Working 
13 JBASAIKOTE MHAAKURKT [Chica KAD Not Working 
13 [sacalfoTE [AALAKURKT [solar ARID Notwor 
35 —[srciorE HALARUAKT alot KID NotWorking 
5 [BAGAKOTE [AALARURKI [Meine Hor KRIDL Not Working 
17 JoAGANOTE HANGARAGT Hangarsgr Other Noi Working 
18 [BAGAKOTE [HANGARAGT Hangsrsgi KRDU Not Working 
19. [BAGAlKOTE MHANSURA Hanson KRiDC Not Working 
20 [BAGASOTE [Hosa [Gkhamari [CTS NotWorking 
21 [aacatkore [HEBaAtu (momeraddikoppa Dept. Tender Not Working 
22 TeAGANOTE ootaceRT Hoclagari Dept: Tender Not Worsing 
23 [BAGAINOTE HootASERI [wodsnpar Ohors Noe Working 
24 ISAGANOTE [SADA [HosuR [Arantogir KRIDL HNotWoriiy 
25 [BASAlKOTE (BADANMI Hosur Hosur KRiDL Not Working 
25 [BASAKOTE [eADAMT Joos [Mofanpar Kit Not Working 
27 [BAGAlKOTE ADAMI MOIFERE ART ica woe FAD Hot Woiking 
28 {SNSALNOTE [SADA [HULNERTINANA [srinagar KRIDU Not Working 
29 [BASAIKOTE SADANI AKANOR aikopea. KRIOL Hot Working 
30 TbAGANOTE [BACAM ARANUR arskopea KRIDL NotWorlin 
32 [eAGAliOTE SADANI [KATAGERT stnzor KAIDL Not Working 
32 [BASAKOTE [BADAMI KATARAK karan KRIDL Not Working 
38 fbAGALKOTE ADAMI [KATARAKT coral KRIDL Not Work 
34 [bncAloTE [eADAMI ATARAKT arsinal KRIDL NotWorki 
35 [sacalfore ADAMI FeuavAoi refavadT KRIDL Not Work 
35 BAGAFOTE [ADAM ELAVADI irimssagar KROL HotWorkin 
37 [sAGRINONE BADANI [KENDURU endur KAIDL Not Work 
38 [hiGnioTE [EADANI KENOURU rotasrokeT KROL Not Workin 
39 JaAGAtKOTE BADANIT [KOLAGERICRSSS, ria Dept Yonder Not Work 
40 JBAGAUKOTE. [oADAMI (KOLAGERT CROSS. rl Kio NotWorark 
a1 JBAGAIKOTE BADANAT [UVADAGUNOT ornair KRIDL 5s Worl 
31 [BHGAIKGTE [BADANI [MAMATAGERI allspur SF KROL ‘Not Working 
33 [eAGAikoTE. ADAM [MANIATAGERT ARID. Hist WO 
44 sicAtorE [BATA IMANSAUR [Gonal Rot Not workin 
45° [BAGALKOTE ADAMI [MANGATUR Novis KRIDL Not Work 
a5” [brGalKoTE [aADAMI (MANGALASTDOR oar KROL Not Workin 
47 [BAGAKOTE [SADANA [MANGALAGUDOA a; ARIOU Hotwerki 
38 [BAGAIKOTE [RADA [MUTTALAGERT [Mutvl Sept Tender Not Workin 
39 JBAGALKOTE. ADAMI [MOTTACAGER arspospa WRIDL Not Work 
39 —[sicAKori [BADAMT [MOTTALAGER [Aslacats KROL Not Workin 
51 [BAGANOTE [NAGARALS.P [Sabbah unast Digt Tender Nor Working 
52 [BnCRIKOTE INARASIPOR Beiawalskopa Dek Tarder Nor Working 
53 [BAGALKOTE [NEECASUND [rrapur SN KROL Not Working 
54 [bAGNIKOTE NEERRBSODIHAT niga 02 KRIDL- NetWorking 
35 [BAGALKOTE [NERATAKERI [Noerstakorr Dept Toner Not Worilig 
35 [BAGRIKOTE (NEERALAERT Rimniopur KRIDL Hot Work 
57 [sagAlkotE. [NEERABCODINAT aiabandier Others Not Work 
38 [sicAikore [PARVATY [Aolicen UT. Capi Tender Nor Weorkihg 
89 [AGALKOTE PARTAT utiken SP. KAD Nor Working 
$0 [BAGAIKOTE [PARVATI isriapurs® KAIDL NerWerking —} 
1 [sacatyore PARVATL [padarakarsl KROL Networking 
62 [bAGAIKOTE PARVATI [Te Howe; 
3 [BAGALROTE PARVAT, Dap Tanda NofWorkiig 
4 [BAGAKOTE [PATTADAKATT Dept Tender Notwoikiog 
$5 [RAGAINOTE (PATTADAKALL Dest Tender Not Working 
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366 A6IDAR. AURAD [BELROM (CH [MUNGNAL Dept Tender Not Woking, 
su —fooan [ans [seisoNcHs [skin Crowds KROL NorWorking 


11 


Grama Panchay 


KAD 


Not Wiorking 


eeu uy 
[OABKA CHF [TN Hotrworin 
[DASA CH DeprTerder NorWorkie 
[xian ರತಧಗಾಗಿರಂ Hot working 
972 [xan DenrTeder Not Working 
973, rd DeptTender Not Worting: 
974 [AMSAT DerrTender NotWorling 
975 AMALANAGAR KEL Not Worting 
Fi [SONAA FT NotWorkig: 
$7 [BioAR [HANAKUSHNOOR DeprTender Not Working 
J [WAcSAON TO) KROL Nes Workng, 
DAR BASAVAAITAN SETSALKUNDA CeptTender Not Worting 
[DAR [BASAVAKALYAN KID NotWorking 
IAN [BASAVAKALYAN, DepiTender Not Working 
[BASAVAASAN KAD NotWoikng, 
ASAVASALAN DeptTender Norwoiting 
[BASAVAKACYAN DeptTender Norwokine 
[SASAVAEALYAN KROL NotWorking. 
[7S Nof Working 
Desrender Not Working 
Denr Tender Not Working 
DertTender Not Working 
BASAVASIYAN, [rN NotWorkng. 
[BASAVARAYAN, KNB Nor Woking 
KROL Notworing 


Dest Tender 


Not Working 


DeptTender, 


Notworkng, 


DestTender 


Nor Woking 


Dept Tender 


Networking 


Dept Tender 


Not working 


Dept Tender 


Not Working 


Derr Tender 


NetWoring 


DeotTender 


Not Working 


DeprTender 


Not Working 


DestTender 


Not Working 


Dept Tender 


Not Worldng 


Dest Tender. 


Dept Tender 


Not Workioy 
Not Workin 


Not Working, 


DeptTonder 


Hot Working, 


[HMNABAD. 


[BENCHINCHOUT 


DegrTonder 


Notworking. 


[MUMNABAD 


[OHUNANNSUR 


KROL 


Not Working. 


SEETALSSA, 


Dende 


NotwWorking, 


Dept Tonder 


Net Working. 


1028 


(VUAYAPURA 


[ODABNAT 
(ANAPUR 


KRIDL 


Not Working’ 


1025 [VURTAPUIRA 


[AINAPUR 


KRDL 


Not Working 


1030 (VURYAPURA 


[SASAVANA BAGEVAOI 


IK SAUAWADAG 


KRiDPhaso-il 


Not Working’ 


1031 {VUAYAPURA [BASAVANA BAGEVAD _[MALAGHAN KRIDl/Phasei Not Working, 
FN IVT OVATE TEN Dost Tenier No Wercne 
1033, [VUAYAPURA [BASAVANA BAGEVADI _[WANDAL. KRIDL/Phasel Not Working. 
2034 |VUAYAPURA [SASAVANA BAGEVAD! _ JWANDAL KRIDUSCP/ TSP} Not Working, 
R095 INAVAPUBA ino [NERA Dept. Tender | NotWorkig, 
1036 {VLAYAPURA, (NOY, eM ott: Not Wiring. 
1037 [VUAYAPURA, [INDY HISASVANASL Dept: Tender Not Working. 
1088 JES iNDf DIGAIVANAG! [IGAIVANT Dept Tender Norworking 
1039 [VUAYAPURA, [MUDDESIHAL [DAVAAGI [Dbavalagl Dept. Tender, Not Working. 
1040 I IMUDDESIHAL. [DAVALAS! Hallur “Dent. Tender Not Working 
1041, [VUAYAPURA [SINDSI (BYKOD [Manpapur KRIDL/Phasel Not Working, 
1042 (VUAYAPURA (VUAYAPURA [KHAKANDARY Kakongir. KRIDL/Phase-} Not Working 
1043, (VIMAYAPURA, [VUAYAPURA (LOHGAON [LOHAGAON Dept. Tender Not Working 
1044" [VLAYAPURA [WUAYAPURA |MAKANAPUR [Shiranal KADUSER/ISE) Not Working 
- IPhase-4} 
FN IETS TET TET TETAS PR YN ENTE 
3046 (VIAYAPURA VIIAvAPURA 'SARWAD [DADAMATTY Dept Tender Nor Working 
FATS Ara [aatic ಪಾತ ENS 
2048 [UAYAPURA avieunA lrarunt | Noronkig 
oso WDAYAPURA [BASAVANR EAGEVADI — JALIMATII Deft. Tender Nat Weirking 
FM eTS CETTE ET cee Tender Ws 
1051 {VUAYAPURA [BASAVANN BAGEVAD! _ |BIRALADINN [KUNASHYAL PC Dept: Tender Not Working, 
Sos foisnuns comm esno—[SRRUDNES RATS Codec sini 
1053, VHAYAPURA [BASAVANA BAGEVADI {GOUASANGI [SOUASANGL KRIDUSCP/TSP) Not Working. 
[3056 [WAYAPURA [SASRVANIA BAGEVADI [(GOUSANGT Nagawd. KROL Phase Not Workiig 
1055. JVHAYAPURA [BASAVANA SASEYADI _ jMALAGHAN [AsargiiK.0) KRIDL/Phased Not Working. 
Sos JANAPURA. RR SRVANR SAGSIADN [MULENSD [MolawaD iolscens Not working, 
097 fusaruss no: lows: oN es 
NTR LT Url RPTETEI [TR TM WETS 
L059 |VUAYAPURA [VHAvAPURA FAKKALAKY [Near Pxs Others, Not Working. 
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1050 


[WUAYAPURA 


[SASAVANA BAGEVADY 


KRIDL/Phase-1 


NerWorking. 


zoe [WOAYAFURA [BASAVANA BASEVADT KRIDL/ehace NofWorking 
[3062 WuavaPiRa. [SASAVANA BASEVADI Dep. Tender NaWorking 
3063 UIATAPURA. [BASAVANA BAGEVADH Dept Tender Hot Working, 
ios fIvarORA [EASAVANR SASEVADT ರಂಗದ Networking 
3065 (VUAVAPURA. [BASAVAHIA BASEVADI Dept. Fender Not Working 
[2088 ViiavaPURK (BASAVANA BAGEVADI KRIDLPFaseN Not Working, 
1057 (AYAPURA BASAVANA BACEVADI OneRS fot Working 
1058 [IAYAPURA— J8RSAVANA SAGEVADH FRIOL/Phacc Not Working 
2055. {MAYAPURA BASAVANIA BAGEVADI Dect. Tender Hot Woriing 
2070 [VDAYAPURA ior Dept Yonder Not Working 
1073 JMATAPORA INO KRiDLjPhased Notiyorking 
1072 [VIAVAPDRA 'sNDeT Dept Tender Nor Working 
3073 [VIAvASURA [sino Dart Tender Not Working 
1074 [WAYAPORA [sinDGi Dest Tender Hotwoiking 
2075 [VilaYAPURA KRIpUPhased NotWoriing 
3075 [VIAYAPORA Dept Tinder Not Woking 
2077 [UAAPURA KAPANIMSARAGT Kal Phase] Not Working 
3078 [VIAYAPORA [KAPANNMBARAGT ¥RioliPFase-l Nor Woridhi, 
1075 [VUAAPORA atasANGI Dept. Tender Not Working 
1090 [VIAYAPURA [MASAL BY KiouPhase A Not Working’ 
1052 [VIAVAPURA INANDARAGT KRIDL/Phise Not Woking 
1032 [VJAVAPURA TAMBA CEP Tender Hot Working 
2083 (VIIAYAPURA Knipp hase T Hot Working 
[ET RT KeiolfPhasec Not Working 
1085 VIAVAPURA [Bartarer KRIDU/Priace Not Working 
1086 [VIAYAPURA AUODEBIHAL [SADISOMNAT Dept Tender Not Working —| 
1997 [VIASASURA [MUDDEBIHAT [SUNDAKANAT Dept Tonder Not Working 
1058 [VIAYAPURA [oSArAt Dept. Tender Not Working 
1089 [VUAYAPURA [MUDoesiNind [KODAGANUR Dept. Toner Not Working 
(2090 [WwAvAURA [TUNBAGI Dept. Tender HotWoriing 
3091 [VUAVAPURA Fumibsel KRIDL/Phace- Not Workin 
3092 [WINVAPURA I UODESINAL [Sasarakod Dept Tender. ‘Hof Workl 
[a> VIAYAPURA [MUDDESMAL [erdarkund KRIDUSCP/TSPY | Not Working 
1694 [VUAYAPURA [MUDGESiAL [BASARAKOD [DNAVALAGT Dept. Tender Not Working 
1095 [VIAVAPURA. [MUDDESIGG. [BASARAKOD [SONALPN Pept Tender Nor Workin 
1096. MUAYAPURA. [MUDDESIHAL [HIREMUBNAT [MOKA Dept Tender Not Working 
3097 JVAVAPURA (MUDDEBNAC [HIRENORNAL [Makkial KRIDL/PhaseT Not Work 
3098 [WUAYAPURA [MICOEBNL (NINEMORNAL Nagaberel KRiDl/Fhase [Not Work 
1059 [VAYAPURA [MUDDEBIHAL [IREMURNAL [Nersbeceh Dept Tender Hot Work 
1100 VAVAFURA [MIDDESHAL (NONNUR (KONNUR Dept. Yonder Nor Workin 
108 (WUAYAPINA [MUDOESMAL [KONNUR, T Dept. Tender Not Work 
2102 JMIAYAPURA [MUDDeiiA KONNUR Mina lagi KipuPhaseT | —Norwoik 
i083 [VAYAPURA [MUDOEBIHAL [KONNOR [NAST Dept, Yonder Ht Workin 
1104- [MIAVAPURA [MUDDEBIAAL ONNUR [PADEKANUR Derk Torder Wor working 
1408 [VIAVAPURA [MUDDESWAL ET re Dap. Tender No: Worii 
20s WAVAPURA. AdoDesHst- [TANSAOAGT Dept Tender Not Woking 
3307 [WIAYAPURA [MODDESIHAL [TANGADAGI Nunchagarar Dept. Tender Ho: Wor 
1108 MUAYAPURA [MUDOESIHAL [ANGADAGT [Kunchagsnor KRDUSCP/TSF Notworii 
1209 [VAVAPURA [MUDDEBIKAL [YARAZAR [HANDARAGAT Dept, Yonder Not Workin 
1210 (VUAYAPURA [MUDDEBIHAC WARAZAR [MANDARASAL Det Tore Hot Work 
F212 [WAVAPURA [MUODEBIHAL. YARAZART (KASHINARUNTT Dept Tinder Hox Workin 
A112 [VIAVAPURA MUDOESINAL. [ARAZARY [MODNALLT Dept. Terder Not Work 
1173 VVAYAPURA INDGI aS [as KRL/Phase-i | NotWorkin 
iS [VAYAPURA [Noor Ee [NEERATIST DeptTerder Not Working 
A115 [UAYAPURA sINDSI BAGAION [NULEKUMATAGT Dept Tender Not Working 
11S [VIAVAPURA. SINpSr [RANDAL [SANDAL Dept Tander NotWorking 
1217 [VAVAPURA [soc BANDA GUKAS NOAST Dest Tender NotWorting 
1118 (VUAYAPURA [NDS [BEKNAL [Worakal RNiolPhare i | — Noi Working 
1239 [VIAYAPURAL SINDG (DVANGAON Irurssthl KRIDt Phased ‘Hor Worfing 
1120 [VUAVASURA, [iNDGI [SASASAVAGT [erie KAD/Fhasnd Not Woking 
2328 UAYAPORA SINoe1 KRDL/Phosedl NorWorkitg 
1322 [YUAYAPURA, SiNoGr KRIDL Phase [—NorWoring’ 
123 IAVAPURA Noa ARiDLPhsce ih | WotWorking 
M2 VIAYAPURA [Ic CoDPERATNE | NotWorking 
1125- [UAYAPURA [siNcGr Dept Tander. HoWorking 
3225” [VHAVAPURA [oS KRIDUPhaseh [Nor Working 
3227 JWAYAPURA [sini Keiou/Phases NoiWorkirg 
1328 [VIAYASURA [snr KNIDUPhase it [Not Working’ 
1329 [MAYAPIRA sivor Noro 


1330 


VUAYAPURA' 


KRDLPhase 
KRIOUPPaseT 


Networking’ 


Fre 


(VIAYAPURA- 


KRiDuPhaset 


NotWorking. 


1832 


[WAYAPURA 


COOPERATE 


Not Working. 


1133 


[UIAYAFURA. 


KRdu/phasei 


Not Working. 


1254 [VUAYAPURA 


KRiDLPhaset 


Not working 


1235 (VIAVAPURA [KERCTAGT KRIDUPRase-t Not Working 
1235 [WAYAPORA [KERUTAGI others No Working 
2237 (VHAYAPURA [KeRuTicr Keio phaser Hot Working 
3738” [yinyAPURA [KONDAGUT DeftTondar Not Woking 
3239 [DAYAPURA [smosr ORAHALLT Wiioifisse Not working 
140” (VIAYAPURE sinoGr [KORARAIL KRIDPhsss [Nor Working; 
3132 [VAYAPURA SASAVANE SACNADY —JMAIAGHAN T SRD phase [No Woring” 
S72 WANAPURA. siNoar [crave Failfenase nT —Norwenice 
C3133 [WiAvaPuRA [SIND IMORATAGH KRIDL/Phaset Not Working 
[2248 WWUAYAPURA. isINOGt [MCRATAGI KRIDI Phase Not Woking. 
[205 [WavaPUsA [iNost [MULASRVATAGT ARIDLPhssd Not Working 
S146” (VIAVAPUBK INST RAMANA COOPERATIVE J NotWorking 
2147 [WIAYAPURA [VATAPURE [NNacUR Pag Tenier Not Working 
2248” [VAYAPURA VoavArURA [AINAUR KNOL Hot woking 
3139” [VAS URAT [VAYAPURA. [AINAPLS: Frioleheseil [—NotWoring 
L238 ivartna [van [RiNapus [TN Hor Woking 
i357 (VIAYAPURA. (VHAYAPURA. [AINAPUR 3 KRIDESCP/TSPY Not Working 
252 WVAYAPURN [VIRvAP una. [AUSABAD Dept. Tender Woking 
1153 [VIAYAPURA [VAVAPURA [ALNaSaD ARipiscerise) | Netw; 

nso WiavAPuRs [vals [aivaeno Desi. Tend Networe 
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12155: VIAYAPURA [WUAYAPURA [ALVABAD KRIDLSCP/15) | NotWorkine 
i158 (VIAYAPURA [WIAYAPURA (BABALESWAR KD Not Working 
157 WDAYAPURA [YOAYAPURA [BABAESWAR RRSUpace i | Not Were 
ase NAYAPUSA NIASAPURA (BASACESWAR. eioetaseM | Not Working 
3259 VUAYAPURA [VEIAYAPURA, [BUIARAG KRIDL Not Working, 
2150 WVDAYAPURA [VOAVAPURA (GONASAST FRi/Phacet Not Working 
2162 VIIAAPURA [WIAYAPURE, [GUNA Dept Tender Not Working, 
162 [VUAYAPURA. [YAVAPURA [SUNAKY KROL Not Working 
2263 VUAVAPURA [VUAYAPURA [HEGADIAL Deu Tender Not Workine. 
[es [VuAYAPURA [MIAYAPURA [ANAL KROL Not Working. 
Cres (VUAYAPURA [MUAYAPURA JETT] KRIDL Phased Not Working, 
1265 VUAVAPURA [VUAVAPURA Dest Tender Not Working 
157 WNUAYAPURA JIAYAPURA Dept Fender Not Working. 
(i268 [vUAYAPURA (VUAYAPURA Dept Tender Not Working 
[ [UAYAPURA [VUAYAPURA Dept. Tanger | NotWorking 
FEE Fripiohase | — Not Working, 
175 Riot Phase | NotWoriing 
178 acijehasei {Norwest 
175, Dest Tender Ht Wor 
FROLSCPNIS] | NotWorking 
{ Dent Tender Not Working” 
ROWSD, [ms Ho Working 
[CHAMANUANAGARA. [TS NorWorkin | 
[CHAMARAIANRGARA [SANAFURA BeptTender Not Worting 
[CHAMARAANAGARA (AAOORU DEPTTENDER Not Working 
[oHAMARAIRNAGAR —— [ARLOORU CEPTTENGER Hot Working 
[CHANARSIANAGAR —(AACOORU KROL Not Wokidg 
[EHAMARAANAGAR — [AMACHAVAD DETTENDER Not Wording 
[OAMARAIANAGAR —\AMACHAVAOT DEFT TENOER Not Working 
[CAAMARAANAGARR —JCHAMARNMNAGAS. — [AMACHAVADY KROL Hot Working 
[CHANIARMANAGARA — [CHAMARAJANAGAR, SEFTTENDER. Not Working 
[EHAMARAIRNAGAN KRIDL Not Works. 
[22189- [CHAMARAIANAGARA — [CHAMARAJANAGAR. DEST.TENDER, Nor Working 
[2250 [CHAMASNIANAGARA —[CHAMARAIANAGAR NotWorking 
[is [CHSARNANAGARA —[CHSWRRINAGAR —] 
[i592 [CHAMARNANASARA —| 


Cererenben [Notions | 
[errreNoea —{—NotWorin—| 
wot | 


[— otworking — | 
ETN LTT 
[RAUNT SSNS | Noire —| 


DEPT TENDER. 


[CHAMARAIANAGAR DEFT TENDER NotWorking 

[CHAMARMANAGAR [SHVAPURAL DEPT.TENDER Hot Work 

[CHAMARAIANAGHE [YADAPURA DEFTYENDER Not Working, 

[CHAMARNANAGAR dies, KRIDL Not Working 

[CHAMARAIANAGR [UMMATIIRL DEFTTENDER NotWorking 
S515 [CMAIANNANAGARA ——(GUNOLUPET Garganahal FCS Co Dperatves. NetWorking 
216 (CHAMARNANAGARA ——[SUNDIUET [Anpar NAIDU NotWortine- 
327” [CHAMARAIANIGARA JGUNDLUPET [Bschahali PACS ಮಾರಣ Not Working, 
5218 [GAMARRIANAGARA — [GUNDLUPET [Cano Herta PACS ತರಂ Not Workin 
3219 [CAAMARNANAGARA —[SUNDLUPET [MOREA [orevsis PACS co Dperives Not Working 
3750 [CHAMARNANAGARA —[GUNDLUPET [unre [Rarganathaurs WECS Ca perainves Not Working 
1724 {CHAMARMANAGARA —KOLEGAA ET Networking, 
[327 [GRNSRRIANGAIR — WOUEGALS Cte ves 
1223 |CHAMARAIANAGARA —— [KOLLESALA DEFTTENDER. |... Not Working, 
1224 [CAAMARNIANASARA __ [KOULEGALA [KINAGALI 1 KRIDL Not Working 
3755 CHAMARIANAGARA—[ROLLEGAS [MANAGALT Cooperatives NotWoridhg, 
S526 [CHANMARNANAGARA ——(KOUEGAIA [RMAPURA KROL ot Working 
527 [CHAMARNANAGARA ——[KOUESNA (TAGARAPURA DEFTYENOER Not Working. 
3225 [CHAMARNIANAGARA ——VELANOUR [AGKRA. DEPTHENDER Not Working. 
1229 JCHAMARAIANAGARA __ [VELANDUR [AGARA DEPTTENDER Not Working 
2230 [CHAMARMANAGARA —— ELANDUR [UGGARATT. DEPTTENDER Nt Working 
71 JCMMARNANAGARA — [CHAMARAIRRAGAR —JATUSOOUPURA [ATnGUUIPURA. DEFT TENDER Networking 
537 [CMAARRNANRGRRA — [CHPMARNRNAGAR JATTUSOOLPURA [SIDDAAINAPURA DEPT TENDER, Not Working 
255 [CHAMARNANRGARA —[CHAMARAIANRGAR —[SHOGAPURA DEFTTENDER. NotWorfing, 
23a JCNAMARAIANAGARA — [CHAMARAIRNASAR —{SHOSAFURA DEPTTENDER Not Working 
F755 [CHAMARAANASHRA —[CHRMARAIANAGAR  [BHOSAPURA DEFTTENDER NorWor¥ing’ 
236 [CHAMARAIANAGARA — [CHAMARIANAGAR DEPTTENDER NorWorine. 
3237 [CHAMARNANAGARA  [CHAMARIANAGAE KAD NoWorkie 
258" JCRAMARAANAGARA —— [CHAMARAIRNASAR DETTE Not Working. 
7235 (CHAMARANAGARA — [CHENARIANASAE. DEPT.TENDER Not Working 
1245 JCHAMARAANAGARA  [CERMARNIANAGAR DEPTTENDER. Hor Workite 
ai HAMARAANAGARA —— [CAMARRANAGSR DEPFTENGER NctWorking 
S247 [CHRERNANRGARA —[CHAMARABNAGAR — HESCOTAAN DEST TENDER NotWiorkin 
ES JCHANARNANAGARA — CMERANAGHR — [HONNAFALL DEFTYENDER Not Works 
A JEAMATRIANASAFA —JCHAMARRIANAGAR —JMADAPURA KROL Nat Woiting 
AE CHAMARAIRNEGARA— [CHAMARIANASAR —[MURKADANALS CoDpemtves RorWorking 
aE [CHAMARAIANASARA —JCHAMRARAJANAGER — JNAGAVALL DEFT TENDER Nor Working 
Tor ICRAMMARRIRAGARA — [CHANARIANAGHR —INAVLOORY DL, Not Workrg 
248 [CHAMARAIANAGARA — [CHAMARNIANAGAR. ce DEFTTENDER Nt Working, 
zs (CHAMARNIANAGARA — ICHAMARNANAGAR —[RUNAANOORY [Pursiur State Forest KRIDL NotWoridng 


1250 {CHAMARAANAGARA _[CHAMARAIANSGAR OEFTTENOER Not Working 
LSI CSAMARRANASARA —JCHRMARNRIGAR KAD Horworiine 
[252 [GAMARAIANAGARA — [CHRMARRIRNACAS RIDE Not Working. 

1353 [CHAMARAANAGRRA —[CHANRBRIRNAGAR KAD Noi Worii 
- 154 [HAMARAIANASARA —JCHANMARASNAGAR SEPTTENGER Nor Working 
1355 JCHAMARAIARAGRRA — JCHANAARAIANAGAR DEPTYENOER. Hot Working 
1256 JCHAMARKANAGARA —JSUNDiUPeT [eT Not Working 
(IST [CHAMARAANAGARA —JCUNDUPET Ee RTT NoEWerking 
LESS [CHAMARIANAGARR —ROESAR, [ooDDINDUVADH ಸ Kio Not Working. 

3355 [CAMARRIANAGARA —[ROUESALA [SOPINAATHAM Kio Not Work 

3250 [CHAMARAIANAGARA —[KOESALA [FUrmHonG DEPTTENDER Nor Working 
2252 JCHAMARAIANAGARA — [ROMEGAA [KONGARAHALL DEFTTENDER Not Workiig 
2262 [CHAMARMANAGARA —[KOUESAA IKUNASALLT DEPTTENDER Not Working. 
3263, JCHAMARAIANAGARA —[KOUECRIA KUrrHoSR DEPTTENDER Hot Workiig 
3268 [CHAMARAIANAGARA [KURATNHOSGSRU Co Operatives’ NotWorking 
JCHAMARAIANAGARA. [SATTEGAALA DEPTTENDER Hot Working 
[CHAMARAIANAGARA [SOUERIPAALYA Co-Operative Not Working 
CHAMARRANAGARA [MEAG KRIoL Not Wor 
[CHAMARAJANAGARAL ERAGAMBATT KRIDL Not Working. 
[CHAMARAIAHAGARA [SUMSALGY DET TENDER | Not Working 
[CHAMARAANAGARA INADDOORT DEFT TENDER Not Working 
[CHAMARATANAGARA. [YeRYooRU. DEPTTENDER Not Woking 
[CNFAMASALURU ——JCNKAMASRORT —TAtisAiE RDU Hot Wiring 
or [OMB Je — TTT er nt 
IDR [CKAMAGRLORU ——JCHKKAMASALURG —KRDAVANTHIT Dest. Tender Not Working 


2375 [CHIKKAMAGALURT [NRAMASALURD —— [MEUNAHGLVATHT 7 Dap Tender Not Working’ 
VASTARE Dept Tender NotWorkiog 


[AANEGERT KRIL Not Working 

[sisERE Pept Yonder Not Working” 

REOUR (AURA Dect Yonder Nor Working 
[SSIDARE NOL Not Working. 
7 KRIDL Not Waiting’ 
RID Not Working 

KRIOL NotWorking 

Pept. Yonder NotWorkine. 
KRIDL 

Dept. Tender 


NotWotting. 


[CHNRANAGALURU 
[CHKKAMAGALURD ——[CHIRKANASATURG Not Working 
[EHNKANAGALURUT [CHIKAMASALORT Dept. Tender Not Working 
[CHIKKAMAGALURU i KRDL Not Working. 
[CHIKKANAGALORY [Municene ¥ Dept Tondor Not Working 
[CHIKKAMAGALURU KIL Not Woriing 
[CHIKAMASALURLY KRIDL Not Working 
[CHIRRAMAGALURY Dept. Toner Networking: 
ISU [CHKKAMAGALURY Dept Tends NatWerking 
1512 [CHKKAMAGALURU [TON NotWoniing 
358 [CHKAMAGALURY ARIDL Not Working 
1314 [CHNFAMAGALURY KROL Not Working 
335 JCHRNAMAGALURU Sept. Tender Hot Working 
2336 [CAKKAMAGALURY KRIDL Nit Working 
1318 JCHIKKAMASALURU Dept. Tender 
258 JCHIKAMAGRLURY Dept Tender NotWorking 
3320. {CHIKKAMAGALURG Kot. Not Working 
352i [CHIKKAMAGACURY Dept Yonder Not working 
3322 [CHNKAMAGALRG KNOL NotWorking 
1525 [CHIKKAMAGALURU [vooicise Dept. Tender Hot Working 
3326 [CHIREMAGALURY [MODIGENE Dept Fender NotWorking 
2325 [CHIKKANAGATURU ——JSRINGERT VIDYARANVAPURR ADL Nor Wofting 
1326 [CHNKAMASALURD — HARIKERE [SoPAA Dept Tender Not Working: 
3327 JCHRKANAGRIURY — [TARIKERE JUNGADATATET FRDL Hot Working 
2228 [CHNKAMAGALDRD ———ARINERE SONNADATALT Dept Tender Not Workin 
1328 JCHIRAMAGALURU [WucicenE ANAFAL KRIDL Not working 
1590 [CHTRADURSA (CATRADURSR, ಗ SAAT Not Wording” 
1338 [CHITRADURGA [cHallARERE (ASSENAFATHT ] Kao Hot working 
1352 ACHITRADURGA, [CHALLAKERE [ABSENAFULT Dept. Tender Not Workiig 
1333 JCHNRADURGA [CHALIARERE BRAGERE KRDL Hor Working 
2334 [CATRADURGA. [CHALtAKERE [BUDNAATTY Dept Tender Notwiontig 


1335 [CTRADURGA [CHaLTAKEnE PUDNANATT KRIDL Hct Working 
3338 [CHTRAGURGA [CHALEARKERE [euoNasaT KROL Not Working 
337 [CHITRADURGN (CRAIARERE OoNarATN Dr Taner Hot Working 
2398 [CHNRADURSA [CHairKeRE [oooDen (BHARANSAGARA TART Dept Terder Nt Working 
1339 {CHNRADURGA (CHATIAKERE. Ipoooeri [Sommssariudis $C Colony Dept-Tender Not Woking. 
[230 Tehimao uid. [chaitasenE [SHATAPARTT p ip Not Working 
1341 [CHNRADURGA ENATAKERE [EOPANAALII SFL Tender Not Working 
1352 JCHRADURGA [CAAsenE [SOPANARALLT Dept, Tertier Hot Working 
3353 [CSITRADURGA ICHALAKERE [HIREHALT Deri Teder Not Working 


[CHATAKERE. 


‘Grama Panchayat 


1904 WCHTRADURGA NAKNINALA KD. et Working 
(C1345 ICHITRADURGA [CHALLAKERE [PASADAIABANOE KD Not Working, 
[ise [CnirmapURGA [oHnRaDURCR (ALASAVD siavusecs urSaraci Be. Tender —[— NorWorking 
Gor [CAMRADUNGK CET [ANNENAL [ANNEAL AMAPAVNATTT Beet Tender NcrWorking 
[318 JCHnRADURGA GARADURGA. SRASATTA om cirpsosnapati Pert Tender —[— Hot Working 
[2399 [CHIMRADURSA [CHTRADURSA [SODABANARAL Pandata Dept. Tender Not Working, 
2359 (CHTRADURGA [CHTRADURGA [HOUURY ೦ರ NotWorkine 

ast JCHrmaDURR [CINRADURGA [uo APURA Pepe Tender Not Working 

257 [CHMRADUNGA [GiTasoinGA [aDoAPURA. Dept Tender —|— NotWiorking 
ET cme lems es Peres 

Fe Jimi [CimesDuRSA [iooasunA othe Not Workisg 

385 [CHMWADURGA. (CHTRSDUNGA [Smee [7 NorWorking, 

1356 JT ps [ASSINAHOLE [Volsgondarahali Kalanakti KRipL Not Working 

2357 JCTRADURGA RvR [RONALA [avsis [TS NetWork 

998 JCHPADURGA. [Em AVAL [Real TS Colon Pepe Tender | Notworking 

1585 [CHNRADUNGA. EIT [AVAL [Adlsssforacr [TN NotWorking 

1360 [CHIRADUNGA vn Patera kno Nor Working 

sae [CHTRAOURGA oR. iruralnagara Sept. Yerder NotWorking 


1367 [CHITRADURGA 


[Miyakicrahali 


Dept Tender 


NetWorking 


1363 [CHITAADURGA. 


[ayadonfall 


KRIDL 


Not Working: 


1364 [CANRADURGA 


KADt 


Noi Woiking 


1365” [CANRADURSA 


Beratanahall 


KRIDL 


Not Working 


1365 [CHRADURGA. 


Pept Tender 


Not Working 


Soper watertech 


NotWorking, 


1368 [CHITRADURGA. 


TGe-14 th finsce 


Not Working 


1369 (CHTRADURGA 


KRDL 


NorWorking. 


1370 [CHITRADURGA. 


Dept. Tender 


Not Working 


374 (CHNRADURGA 


[AREHALT 


Dest Tender 


NetWorklng 


1372 [CHNAADURSA 


[AREHAULT 


Dept. Tender 


NorWorking 


1373 NCHNRADURGA 


[B-OURGA 


Dest: Tender 


Not working 


1374 [CHMRADURGA 


Dept Tender 


Not Working 


2375 JCHNRADURGA 


Dost. Tender 


Not Working 


1376 [CHNRADURGA 


Dept. Tender 


Not Working 


1377, (CHIRADUNGA 


Dept. Tender 


Not Working 


2376. [CHNRADURGA 


Dept. Tender 


Not Working, 


[2550 [cHiTacunca | 
[ser loumaounea | 
[552 [crimaoussa ——— 


[1385 | 
[36 | 
[585 | 
[356 | 
[1597 | 
| 1308 | 
[1565 | 
[39s | 


KRIOL 


conmapuen | 
[eumeaourca————lenitacee 
Jeunmaounan | 


[iain] 
crane | 
euasess | 


Nirpithsiondrs 


Nt Working 


Not Working, 


Hot Working 


[CHALTAKERE [ANNENAHRT RNSATATT Bop: Tender Ho Working 
(CKALAKERE [ural KROL NorWorking 

Jenner [SGT Tarde NorWonig 

os ICHALLAKERE [AMIMATHMARIKGNTE TN Kot Working 
1406 [CHALLANERE APRANAL Dept. Yonder Not Working 


1407 [hicsamadnire [TS Not Working 
1905 [Sanigorse smbarhord Te) KRot Not Working 
| 3405 [Belagore KROL Not Working 
1810 [CHIRMOURGN [GhatavecT KNIDL Not Woriing 
as torerDien. Yoescania. Prerirasnsiof Der Noi Workin 
2412 (CHITBADURGK [RUA [ASSHOLE Desir KN 
1415 [CHTRADURGA [SRNOR [ASSINAHOLE [dvs KRIDL Hot Working 
1418 {CHITRADURGA, [HIRIVU, [ABSINAHOLE, [Hosaaly KROL Not Worl 
7415 (CHMRADURG [RNUR [Basu [Sabor KROL Nor Workidg 
2415 [CHTMADURGA CET BABUR 7 ¥RIDt Not Woriing 
[CANRADURGA [RUN [Sasa [urararoncs KROL Hof Working 
[CHTRADURSA. (MIRNUR BASBUR Cade vanaPalf KRDL Hot Worse 
[CMRADURGA [HRNUR [SABSUR Psswanahalt Dirt. Tender NoFWring 
[CHTRADURGA (HIRNUR [BYADARAHALLI [AMS ALEGERE, Smal enterprises | _NorWorking 
[CAVIRADURGR LEIS [ONOAVARA DNDAVARA Nifrithakena | —NorWorking, 
[CHRADURGA MRNOR [OINOAVARA, [DNCAVARA- SAHARA INTECH | HotWorking 
R423 CHIRADLRGA [vu [NGVINAHOLE Aiyaithakendra t— Norworfing, 
426 [CNRADURSA ORTON [sieraali KNDL Hof Working 
2425 CHTARDURGA CE orioberahiy KRIDL Nat Working 
3428 [CANADURSA RNR J KRDE NorWorting 
427 (CHIRADURGA, UR [Anes KDE NorWorking 
1425 [CAMRADURGA —JHIRNUR [RSTHURRANSAPPANAHAIL  [Bcranalconta (Chianti kot Not Wotiirg 
a3 (CANRADURGR RNU TRNOTNRIANT ondersnon Pala [ETS Niet Woriirg 
2430 {CHRADURSA HRNUR [RNNIANABRLLL [Hssavorahatir KAD Hot Working 
Taal [CHIMADURGA [RU KHANDENASALIT [NOSE Gee Terie NotWorkig 
[EVEN CST [RNUR [RANSANATHAPORA, [ARANARATTE Writs rendre | — Nor Working 
[3333 (CARADURGA [HIRIYUR. (RANGENAHALL [Ampaagere Co Operative Not Working, 
336 {CNRADURSA RNIN [SUSAGONDANATA [Seay [TTS Not Working 
as [GNmADURGA Riu TET) SNIDL ‘ot Working 
436 ICADURSA [BIRNUR [Bhsrorgir [TS Not Working 
aa7 (CENRASURGA [ROSDURER rTener Rot working 
2358 (CANRADURGA [sosoUNSS Dent Tender NotWorking 


Je 


[CHTRADURGA 


[HOSDURGA 


Village Habita 


Dept. Tender 


* Not Working 


2440 -{CHNRADURGA [Hospunea [EEE (DODSMNTADRFAUT Dep. Tender Not Working 
LE [CHAADURGA [HOSDURGA HEBBAL [NASARAKATTE Dept. Tender Hot Working, 
1492 (CHITRADURGA [HOSDURGA ANAL ANKAL Dept. Tender NSE Working 
AST [CHITRADURCA [HOSDURGA. IS NERLAKERE [SSPLAVA CepiTender Not Working. 
1934 [CHTRADURGA, [HospuRSA [SRRANPURA (OTADAMANE Dect Tender Not Working 
45 Joumaounca [HoSDURGA (BASURY [BASuRU KRIDt Rot working’ 
1446 [CHTRADUAGA. HosouncA [EASORY RIDE Nor Workics’ 


MRD 


Not Working’ 


387 JCHTRADUNGA” [HOSDURGA 
3438 [CHTRADURGA JHosDuRSA NRIOL Not Working. 


1343 [CHTRADURCA 


[HosouRGs. 


KRIDU 


Not Working 


CTRADURSA 
ICHNRADURGA 


[HOSDURGA 


RRIDL 


Nor Working. 


[HOSDURGA 


KRIDL- 


Not Working. 


(HosoUnGA 


NALASAPPRNAHATH SOUTH 


KRIDL 


Not Working” 


(criraapURGA [RKABYAADAKERE [or Not Working, 
[CHARADURGA [MUOAABHOVIATH KROL NotWorktce 
[CHTAADURGA RISHNAPURA KRIDL Net Working’ 
[CHITRASURGA [MARL KRIDL Not Working, 
[CHITRADURGA. AIDIGERE Kat Not Working. 
[CHNRADURGA [REREHOSAHAIIT KAD Not Working” 
(CAITRADORGA (SMCANASAUIT KRIDL Not Working. 


460 [CNTRAOURGR 


[HOSDURGA 


[RALLENARALIT 


¥RIDL 


NotWeiking, 


146 [CAIRADURGA 
(CHTRADURGA 


HosounGa 


[ANTFOTALT 


KROL 


[SUTifATTE 


KROL. 


Not Workin 
Not Working 


[CAMRADURGA. 


8 Hall 


Dept: Tender 


[CHNRSDURGA 


[MOTRKAIMURU 


BornrmagondaraNere 


KFIDL 


Hor Working. 
Not Working 


(CHITRADURGA 


[MOLAKALMURL 


[Sormmagondanakere. 


Dept. Tender 


Not Working’ 


[CHTRADURSA 
[CHTRADURGA. 


[MOUKALMGRD 
[MOLAATMURD 


[chikorskali 


Dept Terider 


Not working 


[Arvnskandl 


KRIDL 


NotWorking. 


[CHITRADURSA 


[KONASAGAR 


Dept. Tender 


(CHIRADUNGA, 


ondiatali {is nats Coen 


Dept: Tender 


ICHTRADURGA 


[MOLAKALMURU 


Dept. Tender 


Nor Working 


Nor Working; 


(MOUAKALMURT 


Dept. Tonder 


Not Working. 


[MOLARAMURU 


Dept Tendar 


Notworking, 


(MOLAKALMURE 


Dap Tender 


Not Working 


[CHITRADURGA 


[1575 [CHrRADURGA; 
ue | 


2458 [CHITRADUNSA 


[MOAKALMIURU 


Dept. Tender 


Hot Working. 


KROL 


Not Work 


1495 (CHRADURGA 


[MEERASABINALIT 


Dept Tender 


NotWorking’ 


1456 [CHIMRADURGA 


[CHALAKERE 
[CHALLAKERE 


[MEERASABIHALLT 


Others 


Not Working’ 


1497 [CHirRADURGA 


[CHLAKERE 


[NANPIVACA 


Dept Tender 


Nor Woking 


1498 [CHIMRADURGA 


[CRALIAKERE 


[NANNNALA 


Dept Tender. 


Notworkini, 


1459 [CHIMRADURGA 


[HRLARERE 


[NANNIVALA 


Dept Tander” 


Not Wolking 


1500 [CHITRADURGA. 


ICHRULAKERE 


[MANNVACA 


| Dapt- Tender 


Not Working 


A50U. [CHITRADURGA 


[CARLLAKERE 


INASNIVALA 


Dent Tender 


Hot Working, 


3502 [CHNADURGA 


[CHALLAKERE 


[NALAGETANAHATT 


Dept Tender 


NotWorking. 


1503. JCHITRADURGA 


[HALAGETANAHATT 


Dept Tender 


NotWorking” 


(NAUAGETANAHATT 


Others 


Not Working’ 


[cHrTHADURGA 


INALAGETANAHATTY 


KRDL 


Not Working: | 
Hot Working 


(CHITRADURGA 


(SIODESWARANADURGA 


KRioL 


(CANRADURGA 


[SDDESWARANACURGA 


kyadigunte SC Colony. 


Dept Tender 


Not Working 


[CHITRADURGA 


[SIDDESWARANADURGA 


[F.Gowripurs 18) 


KRIDL 


Noto 


[CHITAADURGA 


[prinnali Gate 


KRIDL 


NotWorkiig 


3510. [CHTRADURGA, 


[CHGATAGANARAUT 


KROL 


T 


HNotWonking. 


[CHETRRDURGA 


(KONIGARAHALIN AK COLONY 


Dept Tender 


Not Working: 


[CHITRADUNGA, 


[CHALLAKERE 


[eiMMANNANAVARANAKOTE. 


Desi Tender | 


NorWenig. 


[cHINRADUGA, 


[CA ERE 


[THIMAMANNANAYAKANAKOTE 


KAIGL. 


1 


NotWolking 


[CHIMRADURGA 


[cRALARERE 


XRD 


Nor Working 


(CHITRADURGH 


FAKE 


[ENE 


NorWoking 


[CHIMRADURGA 


[CRALUAKERE 


KD 


Not Working: 


[CHITRADURGA 


[ALEAKERE 


[Hariskchindsnavafers Fol 


TR 


Not Working: 


[CANRADURSK 


[CHITRADURGA 


AAR, 


KROL 


Not Working. 


[CHRADURGA, 


[CANRADURGA 


(CHIRADURGA 


[HIRADURGA 


“RID 


Nor Woiking. 


KROL 


RosWorking” 


[CHITRADURGA 


CATRADURGA 


Dept Tender 


NS Woking, 


[PITRADORGA 


[CHRADURGA 


Dept Tender 


Roi Working. 


(CHITRADURGA 


(CATRADURGA 


Dept. Tender 


Not Workine. 


[CHITRADURGA. 


(CHNRADURGA 


Dept. Tender 


NotWorking. 


1525 (CHITRADIRGA 


(CANAADURSA 


KROL 


Ace Witine 


525 [CEMRADURGR 


[CHITRADURGA 


(CHIKKABENNTRTT 


ರಗಾತ್‌ 


Not Working 


I27 TITRADUIGR 


[CHNRADORGA 


[DsHAuI 


Dest. Yonder 


Not Workiig. 


1528 [CHITRADURCA 
1529 {CHITRADURGA 


[CHITRADURGA 


(HREGUNTANOOR 


Dept Tender 


NotWolking. 


(CHNRADURGA 


[IREGUNTANOOR — 


Dest Tendir 


Not Working 


1530 [CHTRADURGA. 


HIRADURGA 


INGADAL 


Dept Tender 


Ngrwaiting 


253 (CANRADURGA 


(CNTRADUSSA 


[SAMGORA- 


Dept Terdor 


Nor Working 


1557 [CHTRADURGA 


[HTRADURSA 


(SAMUDRR. 


NimitiKandrs 


NoFWoikir’ 


33 [cHnEAOURGA 


ICHMRADURGS 


Nore 


De Tenತe 


Hot Working’ 


17 


[CATADURGA 


[iN rore 


Village Habitation: 


Dept: Tender 


[Gotaratate Not Working 
{CHIRADURGA [CHMADURGA AIAGERE [siccre ರರ Not Working: 
1536 |CHITRADURSA [CANRADURSA [KALAGERE [reese Dapt. Tender Not Working 
2537 {CHINRADURGA [CHTRADURGA [KUNABEVU [rote Karivaruvanahatti Dept Tender Not Working 
1538 [CANRADURGA [CHTRADURGA. [LARSHBNSAGARA Dept Tender Not Working, 
1539 [CMNRADURSH [CHTRADURSA [GKSHMISAGARA Dept Tender Not Woking, 
2540 |CHITAADURGA. [CHITRADURSH HAT Dept Yonder Nor Working 
1541 (CHNRADORGA [CATRADURSA. [MOLURU [ON NotWorking 
2542 [CMIRADURGA [CiPADURGA Uda bi. Networking, 
[563 JoorRRDUNSA — [CATRADURSA [rousia bt NorWorking 
2544. [CHRADURGA [CNRADURGA KOLANAL Friol. Rox wore 
3505 CHPRADURGA. HOUERE [ADANUR at Tencer NaeWorking 
1546 JCHIRADURGA [HOLALERE JADANCR Dent. Tender Nor Vioiking 
2557 (CHNRADORGA [KOURKERE [ADANUR Dest Tender Not Working 
i548 [CAAADURGA [HGUALKERE [CHTRAFALLY KAD Not Worn 
[55s JchnuoUnsA JROUAKERE. [AREAL [ನಾರ ಗಾಮಸಮತ್ರನ ಬಡು Waiol Not Working 
[550 [cfiTanOURGA [HOLALKERE [CRIKAEMMIGANURU Dept. Tender Hof Working 
I 2551. JCHIRADUNGA [HOUALKERE, [CHTRAMAL Dept. Tender Not Working, 
2552 [CAITRADURGA [Houser [ADANIR KRIDL Not Working 
[ 1553 JCHIRADURGA [HOLALKERE [ADANUR KRDt. Not Working 
2550 [CHIRADURGA [HOULKERE [AOANUR KROL NotWorking 
1555 ACHIRADURGA HOUAKERE DUMMY Arras Dau Tender NotWoring, 
Sse [CimRADURGA. [HOLAIKENE [REYASNIICRNOR, [Rnttspurs Dept Tender HoiWorking 
3557 [CHITRADORGA. [Koen [USEYAMMIGANUR Hcevemmiganar Dept Tender Nor Working 
oe [CHITARDURGA [HOLALFERE [MALADHIMALI [Mstsdivil ‘Hot Working 
F259 [CHIRADURGA [KOUALKERE. [AUTHUGADURD alagatta Vr got Tender NotWoiking 
560 [CHTRADURGA [HOLAKERE -MulENURU asp, Dart. Tender Not Worting 
Sex [CHPRADURGA [HOUAERE [a NOLENURYT RANGAPURA Dept Tender ot Working 
1562 [CHITRADURGA (HOLAKERE [CNULENURY [rruvalaour Dart. Tender Not Wording 
1565 (CHMRADURGA [HOLAUERE [ECALAVATTT [rpesaiovatt Dent Tender NorWoiking 
i564 [CHTRADURGA [HOLAIKERE [TALKATTE [ಾಮಾಮದಪ ಗ ಆರ) KADL NotWoiking 
1565. {CHIVRADURGA’ [HOUALKERE JOUMMY [ಕಾಲ್ಡರ KROL Not Working 
F566 [CHTRADURSA [CHAICAKERE [SONDRSERE SERPS] Det Tonder Networking 
3587 JOASHINA KANNADA [SANIVAL ANATADY [asa [TN Not Working 
68 [ANSHINAANNADA ——{SANTVAL [SADAGABELUR Bacay SUT KROL Nor Work 
“7569 IOASSHINAFANNADA ——[SANVAL BALEPUNL [Sater uN TT [CS Not Working 
2570 [DAKSHINA KANNADA JOANTVAL [BNESUNT [BALEPUNG, NAAT KRIDL NstWor 
1571 [OAKSHINA KANNADA —— [CANAL BATHNA. [BATA /ECIPADY KNOL Not Worli 
1572 [DAISHINA KANNADA (BANIVAL [BATHIA [SALTHILA INEERAPADE WRIOL Hot Work 
1573 [OAISHINA KANNADA [SANVAL DK [DKSU, URINAL KNOL Net Workin 
574 [OAISHINA KANNADA (SANTVAL [oxo [DKDU SURYA. [TS Not Work 
3575 NOACSHINA KANNADA [ANVIL AVANTE [KANVANA, KANYANE. ¥NDL- Not worl 
2576 [OASHINA KANNADA ——JBANTVAL [KANANA. ANVANA, SHRIRANGAILY, [TS Hct Werk, 
3577 (DAKSHINKANNADA —— [BANAL RANANSAT [EARNANGAUA JANURAPADATT iol Not Workin 
1578 [OARSHINAKANNADA (ANTAL [KARANGALA KARNANGAL KROL Nor Work 
3575 (DAKSHINI KANNADA [SANYAL [OVAAPADURT avakspaduriMuda) [TS Not Workin 
580 |DAKSHINA KANNADA [SANIVAL AVALANUDURU ova imodincr [TS Not Work 
1581 OAKSHINAFANNADA —— [SANVAL KEDIA edi Bude] KNOL NotWorkin 
25827 [DAKSHINA KANNADA [PANTVAL [KE [KEPU. NRE [TS Not Work 
A583 DASSHINAKANNADA —— [BANTVAL [MANET [MANCA, Kol Not Working 
58a [DAISHINA CANNADA ——(BANIVAL [MANGA [ANCE KORERE KROL Not Wore. 
3595 [ONKSHINAKANNADA J SANTVAL MERAMRIATY [wicr: [TS Not Workin 
3508 [oASHINA KANNADA —— (SANIVAL [NAvooRU ic onasde) KRIDL Hot workin 
S87 [OASHINAKANNADA [BANAL [NETLAMUDNOS, [NetaroodruriErals) KRioL Not Woring 
S508 [OAGHINAKANNADA [ANTAL [PNATHABETTS. PelathspertulBench nadia KROL. Not Working 
S589 [DAKGHINA KANNADA [BANTVAL PERUVA [PenuvAN KROL Not Working 
S590 {DAHINA KANNADA ——JSANTVAL [UNAS [PUNACHA CEANASARA FIDL NotWonting 
3591 [DACSHINA KANNADA [CATVL. HUME Bec KROL Not Working 
592 [ONGHINA KANNADA JBANTVAL [iuNisE [TUMBEICT), SF OFFICE VRID Not Worling 
2593 [OAVSHNA KANNADA ——[SANIVAL TUAPASNIR [VTLAS ADNIRU, EADANNSL KROL Not Werke, 
S594 |OMGHINA KANNADA [BANVAL [VMAPAONUR. [NITLASADNURU, KODANGAI KL —] Not Working 
2595 [OARSHINANANNADA ——[MANGALURU [EADUPANAMBTR. [adurarrodu Roi Not Working, 
1506 |ORSHINA KANNADA EUR [SMATHURG [SAIATTUR, KAU Not Working 
3597 [OASHINA KANNADA — (PUTTIN. [BANSDU [SANADY, BEEIRU KATE ROL Not working. 
7596 [ONSHINAKANNADA [PTR (RABAKAIRURALY FRc Nor Working 
rsa TontsiiNA KRINADA BANAT haiamrars Proc Tender | Norworkine, 
3600 JOAFSHINAKANNADA— [BANTVAL. eryainocis ENR ot Working 
Seo {ONISHINA KANNADA SUA [DEVACHAILA MAVINARATTE. RIDL Not Working, 
1602 |DAKSHINAXANNADA [SULA [Kaematts Dept Tender. Not Working 
1603 [OMGHINA KANNADA SUVA aisrvatard, Dept. Tender Not Working 
[BASHINA KANNADA SULA [Madansdy past. Tender Not Working 
BAGHiNA KANNADA [ULNA ensiolis Dept. Tender Not Working 
1606 [DAKSHINA KANNADA ——[MANGAURU [KOMPADST Sd Phase KROL Not Working 
(DRISHNA KANNADA [MANGALURU ENIRUICT sr Phsse Rio Hot Workin 
[DAuSiNA ANNIADA [PUTO [RARVAPURURALY ard Phase. [CEN Nor Working. 
[DRISHINA KANNADA [NANGALURU [MOODUMARNADY ath Proce KRDL Not Working 
1510 [DAISHINA KANNADA JSON YeexALLG At Phece [CON ot Working 
Ae [DASHINAFANNSDA — [eANNAL [TENKA KAJEKAR 2nd Ph FW Not Working, 
62 [DASHINAKANINADA (BANAL BANGERAKERE 255 Phase KAD Networking 
Ss TONGHINAKANNADR — [NANGAURY (HONDALA 2nd Phase NRIOL NotWorkis, 
2654 DASHNNRAINADA ——IMANSALURY [EDAPADAYG [rESNAYEDAT ADAG 2nd Phase [rd NotWorking 
Seis ICARSHINA KANNADA —— [SU PANIPATLA 2nd Phaze, NADL Not Work 
55 NOACSHINA ANNADA ——JANTVAL [KALLA AGU 2nd Fass FRE NorWirkine 
2647 (DAGSHINA KANNADA [SANTVAL (SANTHEKATTE 3rd Phase FIDL NotWorking 
1678 |DAKSHINA HANNADA, [BANTVAL [SURYA 3rd Phase KROL Not Working 
Geis IOACHINAKANNRDA — [SANEL UNE Selb Not Working 
520 [ASKIN KANNADA PTR. [RARE KID Hof Working 
eat WOAGHINASANNADA [UTR RAMAKUNIA Kio Not Working 
C1522 (DAKSHINARANNADA [SULA [SUSRAINAANYAL KROL Not Working 
3625 JDACSHINA KANNADA [SONA [Mondetoid’ Kol Not Wosing 
C162 [DARSHINA KANNADA, BANTVAL [Kenthadss Dept. Tender Not Workine. 
[1625 SDAKSHNA KANNADA [BANTVAL (Shirangatly Dept Tender NofWorling 
{31626 [DAKSHINA KANNADA [BANTVAL [Patrakodi Dept. Tender Not Working. 
[EASA ONNADA TEAR. — padre De Tender Toi Wering 


12 


1628: [OAKSHINA KANNADA. 


Dent Tender. 


Not Working. 


3629 (DARSHINA KANNADA 
[2530- JOAKSHINA KANNADA 


[BELTANGAD 
[SATANGADI 


Dept. Tender 


Not Working 


Dept Tender 


Not Working’ 


[TN 


[OARSHINA KANNADA 


[BELTANGADK 


Dost Tender 


NorWorkirg 


[ET 


[DARSHINA KANNADA 


[MANGALURD 


Dept. Tender 


Nor Working’ 


833 [DAISHINA KANNADA 


1634 


(DARSHINA KANNADA 


pron 


Dept. Tender 


Not Working. 


[PorroR 


Dept Tender 


Nor Working” 


JOARSHINA KANNADA 


FUTUR 


Dest Tonder 


Nor Woh 


JOANSHINA KANNADA 


—[purron 


Dept. Tender. 


RNotworking 


[DAKSHINS KANNADA 


[PUTTUR 


Dep Yonder 


Not Working. 


[DARSHINA KANNADA 


[PurTOR 


Dept Tender 


NotWortiig 


[CAKSHINASANNADA. 


[PurTuR 


Dept. Teodor 


Not Worklng. 


F 
T 


. [DAKSHINA KANNADA —JSUNA. Dept Tender Not Working 
I [DAKSHINA KANNADA —[SOLVA Dept Tender Nat Woking 
Ge [oN oe Tre Tens 
2653 JDARSHINA KANNADA —— [SUN Dept. Tender. Not Working 


Fe 


[DASHINA KANNADA 


(MANGRLURY 


RID 


Rot entered 


a5 


[OARSHINA KANNADA 
[DARSHINA KANNADA 


[BANTVAL 


KRIOL 


Not entered 


Purr 


KRIDL 


Not entered. 


[OAVANAGERE. 


Dept Tender 


Not Working” 


[DAVArIAGERE 


KRIDLPHASET 


Not Woking’ 


[DAVANAGERE 
[DAVANAGERE 


[DAVARAGERE 


KROL PHASE 


Not Working. 


KRIDL-PHASEI 


Not working’ 


[DAVANAGERE 
[DAVANAGERE 


[DAVANASERE 


KRIDI- PHASE <i 


Not Working. 


[DAVAIAGERE 


[DAVANAGERE. 


(DAVANAGERE 


RRiDL- PHASE a 


Not Working’ 


KRIDL PHASE 


Not Working. 


JDAVANAGERE 


~ 


KROL PHASE 


Not Working” 


lopvanAGERe 


[oAvANAGERE 


riot m AioGA 


Not Working 


[DAVANAGERE 


IKANAGONDANANiAEIT 


Dept Yonder 


[DAVANAGERE 


NANAGONDANAHAILT 


Dept Tender 


Nerwol 
Not Working. 


[DAvANAGERE 


[OAVANAGERE 


IKANASONDANAHALLT 


Dept. Tender 


Not Working 


[DAVANAGERE. 


[OCDDABATHI 


Dept. Tender 


Nor Working. 


[HADADI 


Dept. Tender 


Not Working. 


[NELNANKALD 


NotWorkirg: 


[oAVANAGERE- 


[SIODANAMATA 


Not Working 


[ORVANAGERE 


KeREBrACA 


GFINSTAED, 


NorWording 


[DAVANAGERE ANCHGANAT MPrran NStWorking 
[DavANAGERE [DEVARABELARERE Dept. Tender Hot Working 
[DAVANAGERE Dent. Tender Hot Working, 

[OAVANAGERE Dept Tender Not Working | 
[DAVANAGERE Ph NotWiorking 
JDRVANAGERE Fh NotWorking 
[DAVANAGERE PR Networking 
[ORVANAGERE. Phir NotWorking 
[OAVANAGERE PR Noi Working 
[GAvANAGERE [ST Not Working 
DAVANAGERE Phi Not Working 
(DAVANAGENE Phir Networking 
[DAVANAGERE Phi Not Working 
[OAVANAGERE Phi Hotworking 
DAvANAGERE. [iT Not Workifg 
[DAVANAGERE [Wappavedysanois Ph Networking 
[DAVANAGERE pig [7] Not Working 
Ee es 
[BavANAGERE DacatuR [SURUSPOAPURA [Surnicdarurs Pr NotWorking 
[DAVANAGERE. haSALUR [HOsArERE. R Ph Nor Working 
[BAVANAGERE [acAcua [FosareRe [ChdsSancihst Hor Workide. 
i ವ ಗ 
[DAVANAGERE DacatuR RVASENRIG [Gewdsgorasrano Phy NorWorking 
[DAVANAGERE DASALUR. [HANUMSNTHAPTRA [Henumantasurs. MU oe Not Working 
706 {DAVANAGERE [aGaiuR [BIDARAKERE Dept Tender Networking 
1707 [DAVANAGERE sate [ANABUR ರಾನಾ Networking 
3708 JOAVANAGERE. ey [HANORANTHRPURE Dept Tender” Not Working 
1709 [DAVANAGERE DASALUR [HANUPRANTHAPURA. I TY Dept Tender Net Woiing 
1710 [OAVANAGERE [iaGatun HANUMANTHAPURAT [acs poforon Dept Teor Not Working 
T7iA [DAVANAGERE AGALOR, [SORUSDDAPURA Dept Tender Not Working 
1712 [DAVANAGERE ONNALi [CRG [Chir basveshvas oer oat Tender Not Working 
1713 [DAVANAGERE [oNNait [HANUNASASARE Hanimssgais Hozoru (Dept Teftier Hot Workine’ 
1714 [DAVANAGERE [HONNAL IH. GOPAGONDANAHATT |SovagondanahaiThands Dept Tender Nor Working 
[2735 IDavaNASERE [HONWALE [MASADY [Hosedevarahonnal {Dept Tender Not Working 
(71s [oavaNAcEnE Hoa [CSANNINATTE Rio HotWorking 
4 1747 [DAVANAGERE [HONNAT [H KADADARATTE RRIDY Hot Working 
(Cars [oAvaNAcEnE HONNA Hi KADADAKATTE [er Not Working 
LEZ OMVANRGENE [HONNALT [AARUMASAGARA weiol NeeWworiing 
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12220 JDAVANAGERE [HONNAL' [T. SOPAGONDANAHALL [recent ADL Not Working 
Cia [DAVANAGERE MONNALI (THIMMALAPURA Seva Nagors KRDL Not Working 
1222 WDAVANAGERE [HONNAL [KULASATTE [Hanurtanahali KRIDL NotWorkine. 
21723 [DAVANAGERE HONNALI [SAVAANGA [Sowianes-1 KRIDL Nor working 
7724 JOANINAGERE. [HONNALY ARABAGHITE KROL Nex Working 
C725 [DAVANAGERE, (HONNALT [ARAKENE [ror Colon KAD Hot Working 
C2726 [OHARWAR [OSARWAD [ASAMAINASHAYI (Armminbhavt KAD Not Working 
1727 JOFARWAR (DHARWAD [CHRKAMALLIGAWADA [Hires Nigwad. — KAD. Nor Working 
1728 [OHARWAR [DHARWAD [DSVARAHUBBALLS Morar [TN NorWiorkig 
1725 [OHARWAR (DHARWAD [HANCARASY [oubbaransrdi [TS Not Working, 
1730 [DHARWAR [DHARWAD [HANGARANT arent eet Tonder Nor Worchs. 
1731 [OHAAWAR. [DHARWAD [RAROBELAWIADT srocbsnad Dept. Tender Not Working 
i732. (OHARWAR [DHARWAD [HEBSALLY [esto Dest. Tenser Not Working, 
[EIT pr Pr ಗ TET 
$784 [DHARWAR [ORARWAD [nskor KROL Ror Working, 
35 {OHANWAR [DHARWAD [ratavor WRIDL NotWitking, 
1736 JOHARWAR [OHARWAD [KurbgstifSonapur, Alapuri Im KROL Not Working 
[C737 (oHARWAR. [ORARWAD [suiemuttal Kio Not Working 
[ETN NTS [OHARNAD. ಗ್‌ [TS ror Wosiing 
I 1739 [OHARWAR. [DHARWAD [ON Not Working 
7740 [DHARWAR [DHARWAD [oral TN Not Woking, 
[C2743 (CHARWAR [DHARWAD [Manasoor Dest Tender Not Working 
3702 [OUARWAR DHARWAD [Mendis Dept Tender NotWorking 
[DHARWAD [vaddar salen est. Tender Nios Workin 

[oraz NRIOL Not Workins. 

gad Sor Tender Not Working 

ans [I NorWorking 

MTS KRIDL Not Working. 

[SHARWAD [rdahos-1 KROL NotrWorkng 

[OHAEWAD Hanomanskcsrs Dept. Tender NoWekrng 


[DHARWAD gerd KROL Not Working 


ನಾಗಾ 
osanwas hss Me 
ರಿಂರೆaಗ್ರ 
[KATSHATGI [Shvanspur | KROL For worn 
NTT aor Nar Woriog 
[Bseravalli KRIOL Not Work 
[EE TT) SN TTS LS TT 
[EET [Notun —| 
[SRRRWAR iNet ISUDOADAHUUSAT, re | NorWormire 
[onanwian ————xaicHara | SUDDsDAHULKATT 
[Gictate —— [SUDDRDAHUUKAT 
ict —— |suoososuisat ———] 
[erate ——— cova 


[NAVALSUND. 
[NAVASUND MEET) Nc Working 
[NAVALSUNS HEBBAL No Works 
[AVASUN NAYAKATGR Pest Tender [Not Working 
JNAVALSUNS. [sHiRKOL Pept. Tender Nor working 
[NAVALSUND [SASHNNAEALT thor NotWorking 
orArwad [RAROSELAWADT Others Not Working 
Sept Tend Not Work 
[ Not Working 
Dept Tender NorWorking 
782 JDHNRNAR uBeait KNOL Not Working 
RCT Todor Stee NotWorking 
en: [DRSRWAR HUBSALL Biter NRDwe [— NotWorkine 
378s JOHARWAR, [AUSBALY Not Working. 
[Ses loimawar. HDaSALLT Dept Yonder —[— Not Working 
F787 |DHNARWAR KUBSALU Kio Nice Working 
88 fOHARWAN REET Ree) Ro Working 
789 [DHARWAR (SUSBALT Knol wot Workine — | 
3790 JDHARWAR CT KAD Not Working 
1, (DHARWAB Le Jot Nor Working 
1792 [OHARWAN [OHARWAD KRIDL NorWorking 
799 JONPRNAR [oHARWAS KROL NetWorkng 
284 [DHBRWAR oianwaS Poot Tender NorWoking 
1795 [OHRWAR [oHAnwWAS, NADL Not Workin. 
1796 [DPARNAR oHinwnS. [NS Networking 
1727 [DHARWAR [OHARWAD KROL Not Working. 
2708 JDHARWASL haswo Pept Tender | NorWorking 
1799 [DHARWAR [OHASWAD Dept Tender NorWorking 
1800 [OHARWAS. [orsawic’ [NN Not Working 
TSO (DHARWARL oHarwaD Dest Tender Noi Working 
1502 JOHARWAR [oaswac KSioL ot Woking 
1203 {DHARWAR, (DHARWAD KROL Hot Working. 
eos Jat [OHARWAD ನಾಂ icc Workin 
C1305 [OHARWAR [DHARWAD KAIDL Not Working. 
eos TOGAW. TS Sk Tense J — Network 
iso? oHARWAR [DHARWAD KR Nor Working 
(C2508, (DHARWAR, [DHARWAD Dept. Tender Not Worfing, 
[sos [ONRAWAR [DHARWAD Deg Tonder Noiworking 
1310. JOHARWAR [DHARWAD Dept. Tender. Not Working. 
Sr [oHRRWAR BrARWnD ET RorWoing 


3512 (DEARWAR [DHARWAD [satscus Dept. Tener’ Not Work 
[2833 foHARWAR IDHARWAC Ras Dept Tender Nor Woiking 
[3818 JoHARWAR [OHARIWAD, [Sopur KRIOL Not Working, 
13315 [DHARWAR (DHARWAD JOurgsdaker KRIOL Not Working 

S816 [DNAAWAR [DHARWAD [eviedkones [eT Not Woking 

1527 [OHARWAR [DRARWAD yaistegur KRIDL NotWorking 

1818 JDHAAWAR [oHARWAD gr FET Noi Working 

289, [OHARWAR [OHARA ಸ್‌ [TS ‘or Worting 
[3820 JDNARWAR [OHARWAD akamopur Knipt Not Working 
Cisn [oanwaR — JoHARwAD [yadavad KRIDT Not working, 

2827 [DHARWIAR [DSRWAD ್ಸ Cept. Tender Not Working 

1823 [DRARWAR, (DHARWAD Dept: Tender Hot Woking: 

1824 [OHAAWAR [DHARWAD Deut. Tonier NotWorking 

3825 [ONAAWAR arcHaTer Othe (CR EngT | — Not Working 

2828 [DHARWART [KAlSHATG NRIOL Not Working 

3827 [DHARWAR AtGHATGN FIDL. “ot Wiorki 

2828 [ONAANA kalGHATGI WAIL Wot Working 

1879 [CHARWAR (KALCHATGI [TN Notwoikiog 

1830 [OHARWAR [ALGHATG Det. Tender Not Work 

3832 JOHAAWAR, KAiGHATGI [Dasanor HRD HotWorking 

3832 JDHARWAR [KALSHATGT [Devaiingciopoe Dept Tender Not Workiig 

1833 [DHARWAR AGHA [Devisons m ¥RDL Not Working 

1834 [OHARWAR kalGHATGI [oevippa Fonds Nehe Nagar FIDL Not Working 

1855 [CHARWAR AGHATGI [aloe Dept: Yonder NorWorking 

1835 [OHARA [SHAG [Hazara Dept Tender Hot Working 

1337 [OHANWAR. (KALGHATGI [Dyavavakoncs KRIDL Not Working 

1838 [DHARWAR ALGHATGT [Mahfackoora knot Hot Working” 

3839 [CHARWAR (KALSHATGY 5. Gudinal Shera {csr Fred | Not Working 

2840 [OHAAWART lGHATGT Nindasgert KROL NotWorking 

3392 [OHARNAR ALGHATGI SaneedevsNepra MRD Nor Working 

35427 [OHARWAT acinar [MOXKAT irehunasikatt KRDt Not Working 

ws [OHARWAR nccharar ual [vical Rio ವ Net Working 

354 [OHARWAR. ALGHATGT [MUTVAGT [Aretasavanior ne Sept Tondo HotWorking 

2845 JOHRRWAR [katSHATSr MUTTAGT [8 Shig'gatei (Snare Dept Taner Not Working 

3546 [OHAAWAR (KMLGHATGT [MUTTAG 5. SHelesiti Tarde Dept Tender NetWork 

3847 JOHARWAR xaiGHATS (MUTTAGT autiag! Dept Tender Not Workin 

1648 JOHAAWAR [KALSHATG [SURASHETINOPE [sucasheriko prs Dept. Tender Not Work 

2849 JOHARWAR [ASHATGi TAMSUR Funjerad KRIDL Hor Work 

1850 [OHARWAR, [EGHATGI [TAMBOR [sHingarhalr KAD Not Work 

I85t |oHARWAR [SHATGI HAMBUR [rarmbur [TOR No Workin 
38352 JOHARWAR ALGHATGY [TAVARAGERT (Aadaioi ¥RIDL Noi Workin 

1453 [OHARWAR [kaistuarcr [AVARAGERI [Acathonds [TS ‘Not Workin 

3554 [OHARWAR KRLGHATGI [AVARAGERI avargon TS Not Workin 

3855 [OHARWAR RALSHATGI [UGGINAKERT ಹ [ETS NotWorkin 

1556 [OHARWAR SHATGI [UGSINAKERY faker Dept. Tender Not Work 

7857 JOHARWAR [UNDO [serAooR [paradur KNDL Not Workl 

1858 [CHARWAR KONDGOL FTADUR iramior; Shar INRowPy [Not Workin 

1859 |DHARWAR kuNoco. [cuaalaBs [cakalabti onhers(k.H:Pati) | Not Working 

3660 [OANA CN [OVANON [Drvancr [TN Not work 

1861 [orARWAR ruiosoL oevaNus [oevanur Others. H. Pati) | Not Working 

Thee [ONRRWAR UNDGSt [CUDRGER ವಾ [TS HorWoding 

Dept, Tends 

1883 |oHAAWAR IKuNoGoL: aig atigert weraoane os) | NetWerking 

1965 JOHARWAR kukoso: smecuna. ciapunisl rr NotWiorking 
JETER TT (Konosot. [regal { Sihers NRDWP J — Net Worie 

2367 [OHARWAR maior KROL Not Working 

2859 [OHARWAR [eamadolr Cher NRW [Nor Working — 
2565 [OHARWAR Horormansraii Others [CSR Nor Working 

3870-[OHARWAR [wsrigari Oibers(NRDWET [Not Working 

387i (OHARWAR [MATNGATH [Ramapo Dept: Trier Not Working 

1872 [DHARWAR KUNDSoL [MATTIGATTY [Rampur Sthersicsn) NotWorking 

3873 [OHAAWAR KUNDGOL Bieta’ Dek. Tander Net Working 

36 [ET [RuNooc Mciodi thers RDN) | — Not workin 

1875. [ONAAWAR (KUNDGOL [varesuonr Others (RRDWF) | —NotwWorking’ 

1575-[DHARWAR [SAVALSONT [Arvaragcl there (NRW) J — Not Workin 

3877 Jn [NAVAEGUND. [B5sour Others (NRDHP) | —Not Working 

i878 [CHARWAR [SavAlSUND 'udsagar Coopertns Nor Working 

1879 [OHARWAR. [NAVALSUND [Simmazo Others INROWT-| Nor working 

1550 JOHARWAR INAVASUND ations ARID NotWorking 

1881 [OHARVAR [NAVALSUND alien Dies HotWorkine. 

1852 [ORARWAR (NAVAGUND [orahiric or KNDL Not Working 

3853 [CHARWAR [avs bhimete Cihors Not Working 

168 JOHARWAR INAVASUND Ex Dept Tender Not Working 

3855 [CHARWAR [NAVALGOND [avook pe Shes ROW] | — Hot Workin 
{1656 [DHARWAR INAVALGUND, (MORAS [Mord KRIDL ‘Not Working: 

F887 [OHARWAR (NAVALGUND. [NORA [Moat Cer NADH | Not Working 

3858 [DHARWAR [NAVALSUND [SHRKOL [sri Kul NorWorking 

1689 JOHARWAR (NAVALSUND (TADAHAL adapa Dens Tender Not Working 

2850 ~[DHARWAR. [NAVALGUND TADAHAT [esas Co Operinss Narworking 

3851 JDHARWAR [HRvASUND. rrspor Es Ro:Working 

1995-[OHARWAR NAVALSOND [Arkwiorr Gihere Rorworkine 

1893 [DHARWAR [CHAR WAD Doi eT] Hotwerkios” 

1854 [CHARWAR [DHARWAD [ols ihers Net Working 

2895 [OHARWAR, [OHARWAD IP udskaia ka Otic Not Warking, 

1396 {OHARWAR. [HUBSAL LY [Miramaikosca Oh Not Workiiig 
1897 (DHARWAR [HUSBALLT [Karaditonpe Dept: Tender Not Working 
sss JoHARWAR HUSBALLY [ARADIKOPPA [Kordhorr DepiTender Not Working 

1599 [DHARWAR RUBBLE [EATHUS ny Coe Not Working 

3900 JDHARWAR Hoseails KREsUR [esc co pestis NotWiorking 
13903 [DHARWAR, [HUSBALLY [KiRESUR Ipresur Others NADWP) Not Working 
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12902 (DHARWAR HUBBAIL KUSUGAL Others (NADwe) [Nt Working, 
3903 IOMARWAR User MANTUR. Ones NROWY | Not Working 
3904 DGARNAR [HvsBAtI [ARTUR SRD Not Working. 
[505 IoHanwiAR. EUBBALLS (SAIRAGUPET KNOL NotWorkiig 
3906 JOHARWAR [HUBBALLY [SUA others (NRDWPY Not Working 
[3307 [DHARWAR (MUBSALLT [MACHAGT KRDL Norworking 
2508 JOMARWAR. [HUBBALLL VARUR KRIDL Not Working, 
{2509 [OHARWAR, [MUBBALL [VARUN Devt. Tender Not Working 
[2310 JoHARWAR [DHARWAD LOKUR Not Wort. 
Aor JOHBRWAR [ORARWAD KARADISUDDA. NotWorking 
1912 [DHARWAR ALGHATST NotWorking 
1813 [SAAS RON Niet Workng, 
151 [SADAG Ron Not Working 
[GADAG RON ict Working, 
RON Nor Working 
Won Not Working, 

on ioe wor 
RON Networking 
on Hor Worn 
[sass RON [MAOALASERT NorWorkne 
MAUAPUR Not Working 


(GADAS- 
[GADAG 


[MENASAGT 


Not Working 


[ADAG 


[RAMASUR 


NotWorking 


[SADAG 


[SAvADL 


Not Working 


[SADAS, 


[SAVAD 


NocWorking 


[GADAS 


[SAVADY 


[Savad 


Nt Working 


[SADAG 


so 


Dyamurussd 


Hot Worling 


[GADAG 


[AMARASOL 


[ನತರ 


Nor Woriing 


[SADAS 


[KSLATH 


NorWorking. 


[GADAG 


[MENASAGT 


[Menasag 


Not Working 


[GADAG 


[SHIRAHATTY 


[SANNKOPPA 


[BALANBEEDA 


CG Operive Dor | NotWoiking 


[GADAS 


[MONDARAG! 


[HESAROR 


esarer 


RRL OSK) NorWorking 


[GADAS 


[NARAGUND, 


[HADU 


[Hadi Megolapora PACS 


COOPERATIVE Not Working. 


[GADAS 


[SADAG 


[ARTUR 


[Aur Bentor 


KRIDL 


Not working 


(CADAG 


[CHINCHALT 


Private 


Not Working. 


[SADAS 


[CHINCAL 


RowssD 


Not Working 


tele 
Had 


[GADAG 


[CHINCHAL 


"Not Working 


[MAMAPUR 
[AMNIAPUN 
[MUNDASAGT BAGEWAD Forder Not Work 
[MUNDARAGI [BASEWADT KAD Not Working 
[MUNDARSGY [SALLIKER Tonder HoWerking 
[MUNDARAGT HAMANIGL Oihers Not Working 
[MUNDARAST [HESARUR DL, Hot Working 
IM UNDARASL (HESARUR Forder” NotWorkitg 
[MUNDARAST KORLAHAIIT Teodor Not Working 
[MUNDARAGI [KORUAHATLY NADL Not Working 
MUNDARAST [KORLAHALT KADL Not Working 
[MUNDARASI [KORLANALLT Tender isons | NotWorkirg | 
[MUNDARAGT SHVANNAGAR SNingstarsyanaied Tender’ NotWorking 
[MUNDASAGT [SHVAINRGAR. [Skicafcasar’ der sna | NctWoik 
1969 (SADA, [MONDABAGT [stivANacAR. Shivaivagsr Tender Not Working, 
[GADAG [NASAGUNS, [REROPPA SSETSMAAT Nor Warkine 
[GADAG [NARAGUND, BANAHATH FHL Hot Working 
[ADAG [NARAGUNG [SANACATTY MRIDL NotWisrking 
3575 [SADA NARASUND HREXGPPA WWD Not Working 
1974 [GRDAG [ARAGUND [KONNOR RID Notwirkig, 
3975 |GADAG (NARASUND FON KROL HorwWorking 
1976 |eAaG [NARAGOND [KONNUR [CS HotWiorting, 
1977 (GAOAG RON ABSSER KAD Hot Working 
See eions on [RecA [rN RorWiorkins 
\ FRETS Ron [ANARAGST (Rio NoWorking 
3580 |GADAG [RON [AMARAGOY KRIDL Not Working 
ser feions ron ANMARREOL Deo WetWiorkire. 
3382 |CADAG [RSH [CHRKAMANNOR KROL NotWorking 
2585 (GADAG lon CHKASAANRIUE KROL Not Working 
1984 [GADAG on [0.5 HADASALI KRDL Not working 
1985 [GADAS Row [Soca SAAT NorWoriing 
398 [CADAG RON [Soc KRDL Nt Working 
3387, JaDAG [RON JHOLEALUR KRDL Not Working. 
Ls [esoAs RTA eel 2 oreriirs 
sss oidas [SWRAHATTI BATTS. Fowses Norworking 
isso [oonS [SRIRSNATIY [crass [crabby RDNSSS Not Working 
3391 (GaDAG [SHIRAHATTL crus [Malu ROWSES, Not Work 
392 |SaDAS [SHIRAHATTY [CASS RDWSES Not Working 
irises (onda (SNRALATTT [ooDouR [shyra ROWSES, Not Working 
sss [esois Aaa [oooour: RoviseS TU Norworkin 
Liss fedas [SARARATIT ರರ TN NorWoing 
isos [esois SHISABATTY J ROWSES Norwoikine 
or lerons [SSRAHATT HESSAL TES Not Working 
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Not Working: 


ROWSES. 

[2993 |eaAdaAG [SHIRAHATTY [essa RIDE Not Working 
3000 Jeaois (SHRARATEY EW [TS No Woriing 
[2001 {GacAc. [SHRAHATT eal Dormastols Not Woikiig 
2002. {SADAG. [SHIRAKATT JKANARWAD KAIDL Not Working. 
2003 |GADAG [SHRAHATTY [NEroGA KRIDL Not Working 
2004 [GADAS (SHIRAHATT [Amrapur ROWSES Not Working. 
[2005 [GADAS [SHiRANATR § [Budinas ROWSES “Hgt Workin 
2006” [SAAS (SHIRAHATTI sige RDWSES NotWorking 
2007 [GADAG [niRAHAT [Kacakar ROWSES Not Workin 
2008 [SADAG [SHIRAHAT onchiger ROWSES or Working 
2009 [CADAG [SHiRa¥AT aisipur ROWSES NtWorking 
2019 [GAOAS [SHIRAHATN PARSAPUR KRIDE Hot Working 
2014 [GADAG [SHIRAHATTT [Surenee Rowses Networking 
2012 [(SADAG [SHIRAATTT [uronagl ROWSES Not Working 
2013 [GADAG [HiRAHATTY [Morvan Fons RRiDL Not Working 
2014 [SADA —JsmRAHATH Konchiger KNDL Hor Working 
2015 [GADAG. [SADAS (Adavisomapor Fowesd Hot Working 
2015 [SADAG [SADAS [esiadhadl Poste Not Working 
2017 GADAG [SADAS [Chikiahandigor Tear KDL Not Working 
2018 JGADAG [GADAG [Shagoti ROWESD. Hot Working 
2019 fie [Saas Sygoil Private JN Weriing’ 
2020-(GADAG. [AdaG [Haaiagerr ROWESD Hoi Working 
2021 [(GADAG [Saas [Norssapur KROL ot Wiorting 
Fe Je EE 
2023 [GAG wuNDARAG irvewaddattifNear small bus stand) KL Not Working 
EY [ONDRRAGT [irreweddariveddsr On [IN HorWerkig 
2025 {SADA [MGNDARAST ror Tender (Smet | orworkine 
2076 [SADAS [MUNDARAGT [ANTLISHIRURA [fir Tender Networking, 
2027 [GADAG (MUNDARAGI WALAKERI fircpapo Trade KROL Not Wiking 
2028 (GADAG [MUNDARAGT [MURAD [Chiskawaddotes Tender (Smead | —NofWorking 
2023 [ADAG [MUNOARAGI [MORAD/ (Morac Thance Tender Hot Working 
2030 [(GADAG [MUNORRAGS SHINGAATO [Ssngapur Tender (srs [Networking 
2031 [GAAS (MUNDARAGI SHINGALACUR SNiogstolur Tender{Smaaty | — Networking 
2092 |GADAS [MONDARAG [SHINGAALUR [SNiarakali Tender {many —[—NotWorking 
2033 [GADAG oN [NALAKERT slain NAAT HotWorttn 
2034 |GADAG [Roi ALAKEN atcorr [vs ‘ot Wok 
2035 [CADAG RON [RST eaiagods SMANT Not Workin 
2038 |GADAG. [RN IRENA. irenal SMAAT Hot Wolf 
2037 [GAOAG RON ora. otsbar FDL Nt Workin 
2038 (GADAG RON RAURY pa KNOL Ht Working 
3539 [GADAG ON RAURU aisles Dept NotWoikiny 
2040 JSADAS [oN RAURU SMAAT Not Work 
zy (oADAG oN [SAANTAGERT SMAAT Not Workin 
2042 [GA0AG RON ANTASERT omar KAIDL HotWoridny 
2043 [GADAG ON [SHANTAGER [Borimasagar KRIDL- Nt Workly 
204 [GADAG RON SHANTAGENT ur [ET Not Wor 
3045 [GADAG [SHIRAATTY [ADARAHAL [Adrahald RDWSES Not Workin 
2045 [SADA [SHiRAHATN [ADARAHGILT ar ROWSES Not Wor 
2047 loADAG SHIRAHATIT [SAD iremaapor ROWSBS Not woriin 
2045 |SADAG [SHIRAHATTI [SOIANUR [ACKGUND KROL Not 

2049 JoADAG [SHIRAHATTI (MACAANAHATIT Navenhavanar Fowsas Not Workin 
2050 [GADAG. [SHIRAHATTI [MACHANAHALT bhavnur KIDL Hotwori 
2051 [GADAG [SHIRAHATTY [wATOORD usalapur TROL Not Worl 
2052 [SAAS [SHIRAHATTT ANGIA arragorl ROWSE Hot Working. 
2053 JeADaG Ron [MALAPUR [Matapur unit 2 Changets Raipur | REGULAR & KIOSK | — NotWoking 
2054 [ARBURRGT [AFTAPOR [ASI ire Alo Dn Nisiworkios 
2055 [KALABURAGI JAFZALEOR JATNOCK oi NorWerting 
2055 [tADAEURAGT [AFZASUR BHAIRAMADAGT Depends Not Working 
2057 JACABURAGT [AFZAPOR [HOuDAPUR ARIDL Not Working 
2058 [KAUABUNAGT [AFzASUR [cHouosPuR. [ry Not Working 
2089 JNACABURASL [DEVAL SHANRSAPUR OsiTender Nor Work. 
2660. [KALABURAGT [DEVAL GHANAGAPUR. DeptTerder Hot Working 
2061 [karasUniici [DEVAL GHANASAP URL Dept Tender Hotwoiing 
2062 [KATABURAGI [DEVAL GHANAGAPUR DeptTande Not Working 
2063 [KALABURAGI [Sossun (8) Depi Tender Not Working 
2050 [KAABURAG others NotWorking 
2065 [kAlAsRAGI Dept Tender Not Working 
2068 [kALABuRAGI DantTerder NotWorking” 
2067 [RALABURAGT SepiTender Those 
2068 JKALASURAGT DaptTerder Not Working 
2069 [kAIABURAG DeprTender HotWorking 
2070 JKATABURAGL [AFZAPUR. DeptTener Hotworking 
2071 [KAIABURAGT [arZAPuR Dept Yonter Natworking 
2072 [kAtASURAGT [AFTALPUR FDL Not Working 
2073 "[KALABURAGI —Jarriipos Dept Tender Not Werking 
2074” [KALABURAGL [AFAGUR DaprTonder Not Working 
2075 [KALABURAG [AAPOR DepiTender Not Working 
2076 [KALASURAGH [AFZASUNT DaptTender NotWorking 
207 [EAABURAGT [AFSALFUR CeptTonder NorWorkidg 
2078-[RALABURAST [AFZAPOR DaprTender ct Woking 
2079 [RAABURAGT [ALAND Opt Tender NotWiorking 
2080 [KALASURAGY JAAND KRIDU Not Working 
2084 {ACABURAST [AGN [oarcastedR Ka Hotworking 
2083 [KALABURNG! [aac (DUTIARGAON' TS NotWorking” 
2003 KALASURAG} [AGND [ROLL [CN Nc Working 
2084 KALASURAGI [ALAN DASA DeprTender Not Worn 
2085 [KArABURAGI [AIAND [RDASNG Dot Tender Not Working 
2086 [KALABURAG [ATAND> [ESAGANCS DeprFencar Nee Workiig 
2087 [KALABURASI [AGN [KADASANCHL ವಾಾಾrder Wot Working 
2088 {FALAEURAGI [Ato ao Musas CerTender NoeWorking 
2989 [ALASURAGT (AAND (MADAIHPPERSA Deprrender st Working 
2056 [KALABDAAGT [AtAND [MADAN HIPPARGA Kot Not Working 
CO ABURAGL [Ruano (ADNAL TN wofWorking 
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2092 (KAUABURAGI [ALAND MUNNALL [net Dent Tender Not Working: 
3093 {ALSBURAGI [ARNO [PADSAVANT Padsawal KEIDL Not Working 
ost [slat AGSD cae [ere io Nt Worf 
3095 ATABORAST ALAND NC SASAR [ENGAT PestTender Not Waring, 
[2096 IFKALASURAGL [ALAND (WALSANGT [Bennesrocr. Dept Tender Nor Working. 
[2097 AKALABURAG! ICHTYAPUR [MALGATH [MALGATTI Co Operative Not Workin. 
12098 JKALABURAGI [cHiNicHou [CHIMMANCHOD. [Chimanchod’ KRIDL Not Working 
[C2099 \KAUABURAGI (CHiNcHOLI [CHMIMANCHOD [Chow thands Dept Tender Not Working 
C2100 (KALABURASI [criNcro [SADIGNGADALU (Gadiinedali KRio Not Workine. 
2103 (KALABURAGS [CHiNcHoH (CRDIINGADALLT [Saciinghs Sep render Nor Working 
2108 (KAASURAGT Cenwcncli [SADrlINGADALtI ara ra and DepfTender Not Working 
2163 [KALABURAGI [crincnou BALEHESA. [Arraia KRIDL NotWoriirg 
2104 JKAASURAGI Azo [RASARGUNSRST [warssl Patani NorWioring 
2105 (KALARURAGI [AFZAPUR [scorn KRDL Not Working 
ios {AABURAGI [CMINCHOLT [veskapur [TNS Not Work 
207 [kaasURAGT [CHINCHOUL anspor ol Not Working 
2108 [KALABURAGL [CHINCHOUL [Kodi Gate XRIOL Not Working, 
2109 [KATABURAGY euiNicol [Fonchawaran [CTR Not working 
2110 [NALABURAGL [GiNchot [Runchawarars 1 MRD NetWork 
iA (KALABURAGT [CHNCAOL unchswarem 7 [CER NotWorking 
2112 [KALABURAGT [CHiNcHo [Batsoor NADL ot Working 
2213 [KALASURAGL JOHNcHOU octaz [CIN NorWorking 
RLAURAST [cuiNicnoL [Moeha2 KROL NatWocking 
[ALABURAGL [CANCHOL Nagao Tondo KNIDL Not Work 
[KAIABURAGY [cHINCHOU [Rumgod. XRIDL -} Not Working, 
KALABURAGT [CHINCHOL [Rurngsd Tarde KROL Not Word 
[ASURAG ——— JCNCHOU [RUMMMANGUO [Rumungud iol Not Woking 
KAUBURAGL [CATTAPUR [CNicHOLL TF TI DebiTender Not Workin’ 
[AABURAG! [CHITTAPUR [SUNDAGURTHL [Dando DeptTender Not Working 
atasunAG! osurrapun [eusoAciare [sundae Oren emt} notions 
ATABURAGH (GUTTAPUR RDS OUONSA. BeotTender NerWorkis 
ALABURAST [CHTTAPUR [KADSUR [Supar IN) DeorTonder Not Workin 
(KALABURAGT [CHITTAPUR [KODADUR. [KooaDoSr DentTender Not Working 
[EALASURASY [CHTTAPUR. [KoDADUR Kocadoor DeprTender Hor Working 
ALABURAGI (GHTTAPUN eARATUN (MARATUR Co-operative Nor Working 
[EALABURAGY [cHirTAPUS [PETHSIROSH [FemisHRUR toga negscn) Co-operative Not Working 
[KALABURAG [GHTTAPUR [TENGAII ENGL DeptTender Not Work 
[ALABURASY [ivaRct [ANDHOU [Awd KROL Not Workin 
ALABURAGT [EvARGL ANOHOLA [AINAFON. Dent Tender Notwork 
[ALABURASH [EVARSI [ARALAGUNDAGT [A Kft Not Workin 
[KAUAGURAST (EVARGI BALUNOAGI CITY DeptTender Ho Work 
AUABURAGI [evar [BAUNDAST [MAYOCE Dept Tender Not Workin 
ALABURAG [EVAFGI [BALUNDAGT [NEDALGH Dent Tender NotWork 
HAUABORAGL [EVANS [Ac I8 [eral others Not Workin 
[ALABURASH Evan [GACNVAE peri Not Work 
IKALABURAGT DEvVAGI [SRONVAN Ouors Not Work 
ALABURAST DEVAS [UDR others Not Workin 
[KALABURAGT DEVARSI [uouR SA Pepi Tender ‘Not Work 
[ACABURAGI [EvARGt [HARANOOR Devt Tender Nor Work 
[KALASURAGT DEVAS [HARANOOR ep Tander Nor Work 
[AUABURAST [IEVARGI HARANOOR others Not Workin 
(KAUSURAST DEvARGI eA Pept Tender Hot Workin 

2144 [KALABURAGT [EVARGH AUR 7 ‘others Not Worn 
2105 |KALABURAGT (EVANS [KOKNOR. Dept Tander HotWorkin 
2146 (KALABURAGY [EVAR UKNOR TepiTendor No Workin 
2147 JALABURAGI evant [MADART Dept Tender Not Working 
2148 (KALABURAGL [EvAnGI [NANIBOL DeptTender Nof Woking, 
sto ALABURAGI DEvARSt ALGO, Dect Tender Not Working 
2350 [KALABURAGL [EVARST AACS Dest Tender Not Working, 
2151 (KAABURASL [EvARGt AAS DeptTender Nt Working, 
2152 {KALABURASY [KALABURASI JAURAD IST Dept Tonder Networking. 
2153 [KALABURAGL [KAASURAGT [Aviso 6) Dent Tender Not Working 
2154 {KALABURAG! [KALABURAGY (SMALL Dept Tender Not Working 
2155 (KACABURAG! [KALABURAGY [BHOPALTEGANOOR, [ [ENS Not Working 
2156 [KAABORAGI ALABURAGL [SHUPALTESANOOR, Deni Vender Not Working 
2157 [CALABURAGT KALABURAGT [OONGARSOAN DepTender Not Woiling 
EET ATASURAGT (OCNGARSOAN Dapt Tender NorWorking, 
2559 [ASAT [SURAT FRSA [TS Keres 
ರ Te A 
Zig [auGURAGT [ALABURAG [iRCTABAD ರೀ eT] Nat Wore 
252 KAASURAGT [ERLABURAGT [KASASAGA thors NotWorking 
2163 (RAUASURAGE KALABURAST HENCOR i Dept verder Hot Working 
2164 (KALABURAG) [KALABURAGI Be KRIDL Not Working, 
2165 JKAABURAGI (KLABURAGI [HERCOR (8) Pot Terder Not Workin 
2166” (KALABURAGT [KALASURAGI [HORNA KRANAGT RIDE Nor Workin 
2167 {KAASURAG (KALABURASS ALLAHANGARGR KID Not Workin 
2168 [KALABURAGT [KALABURAGT [RAMALPOR KAD Not Working 
159 [KALABURAST EALABURAG OSANOOR, KROL Not Working 
2170 WKALASURAGL ALASURAGT [KSaNo0R, aprender NotWorking, 
2174, (KACABURAGH eA LSBURAGT [MASAI NRIOL Hot Working 
2172 (KACABURAST [ALABURAGT [MARASUTT [Cd Not Working, 
2173 |KALABURAGY KALABURAGI [MELAKUNDA 5} Dept Tender Not Woiing 
2174 KAABURASI [KALASURAGT [METAKUNDA IB Dept Tender NotWorkig, 
2175. [KAABURAGH EALABURAST [SAVATSIIS Dept Tender Not Working 
2176 (KALABURAST [KALABURAG [SAVALGI(EY KROL Not Working, 
Cay [KAABUBAGI [EALABURASI [SRINIVAS SARADSI DeptTender Not Working 
2176 {ALAURAST [KALASURAGI [EASUTANPUR. Rol HotWorking 
2479 {KAABURAGT SEDAN gd ಪ Serene Net Working 
2190 [RAIABURAST seDAM SENACSNTAL Dect Tender Not Working 
81 [KANGURAGT [SEDAN (DUSNOOR Dirt Tonder Not Woking 
2182 [AABURAGT Dan [DUGHOOR DepTender Nt Wiorking’ 
2183 WKAIABURAGH [SEDAM [KUKUNDA- Dept Tender Not Working, 
se iABuRScl Em ORBEA Beene or Wore 
CZ85 IKALABURAGH SEDAN [ONSAMPALLI Dept Tender Not Working 
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2185. [KALABURAGH 


Grama Panchayat 


UNGAMPALLT 


Dept Tender 


Not Working 


2 [iisndacr [SEDAN [uDxaL Others NoiWorking 
IZ188- KAIABURAGT SEDAM [MoKA ihr NorWoriine 
[2335. eAlABURAG [SEAM IMUDKAT DeptTender NotWorking 
{iso [eatasuRaG! (SEDAM [MALKTED. Dept Tender Not Working 
51 (karacbnAci [Seon [MEDAR Dest Tender —|—noeWorking’ 
2192 [KACABURAGT [SEDAN [nooo DeptTender Not Working. 


2153 [KAABURAGI 


(MUDoL 


Dent Tender” 


Nor Working: 


2194. IKALABURAG 


[NETRA 


Dept Tender 


Not Working 


2255 [MABURAGI 


RANIOL 


Dept Tender 


NotWoiking’ 


2156 (RAABURAGT 


[RISSANPALT 


DeptTender 


Hot Workin 


2t97 [gaiAsiRAGI 


Det Tender 


Nor Working 


2598 [KALABURAGH 


others 


NotWorking 


2158 [KALABURAGI 


DeciTender | 


Not Workin 


2200 [KATABURAGT 


Not Working 


2208 [KALABURAGI 


DeptTender 


Not Working. 


2202 [KALABURAGI 


Dept Tender. 


Not Working 


2203 [KALABURAGI 


KROL 


Not Working 


2204 [KALABURAGI 


Dept Tender 


Not Workins. 


2365 [KAASURAGY 


DeptTender 


Hot Working 


2206 JKACABURAGT 


[KALASURAGT 


[SHARAN SiRASAGI 


Co-operaiie 


Not Worki 


2207 [KAIASURAGI 


(EVANS! 


[Hanis 


Coperaine Dp 


Not Working 


2508 (RAABURAGI 


[ciwckou 


eI 


[Aoi RADE 


Nor Working 


2209 [NALABURAGY 


[CMINCHOLT 


[ANWAR 


[Anwar Dept Tender 


Het Working. 


2210 (KALANURAGI 


[criwcHot 


[ANWAR 


[anwar DeptTonder 


Not Working 


221 [KAUABURASH (CHMNCHOLS [ANWAR [ards Nica Dept Tender Net Working 
2212 [KRUABURRG! [cinco [CHANDANRERR Depi Todor HotWoriing 
[223 eansUnAcr ICHINCHOU (CHANDARNKERA KRIDL Not Working, 
224 [KAABURAG [ocho [CHANDANKERA. Others Not Working 
2515 [rAAURAGH [Cuneo ರಾ Dept Tender Nor Working 
7216 [KAIAUAAGI [CHincHou [CRENGTA KRIDL Nor Working 
12207 [KAUABURAGT JCMINCHOLT [CHENGTA Dept Tender Not Working 
2238” [ALABURAGI [GiiNcHoll KRIDL Not Working 
2219 [KNASURAGH [eaiNcnoit [HALCHERA Others Hot Working 
2220 [KALAUAAG! [cumcour (HALCHERA. ] DentTander NotWorkr 
22a [katisunAGY [AFIAGUR. [HASARSUNDRGT Dent Tender ‘Hot Worn 
[2222 [KALABURAG [crcl (HODESECANALLI Dept Tender Not Works 


[2255 hatssunaer ———Terason ———] thes —[—hotWorin 
En E 
Jeune ——™—™—] 


F220 rarasuinci ———vascl 


| 2243 [KALABURAGT 


Cope 


NorWorkik 
Hot Working 


Nor Working 


[ERATAGY 


DeptTender 


Not Working. 


2342 [(ATABURAGT 


ERATAGI 


Dept Tender 


Not Working: 


2393 [KRABOMNG! ee Dept Tendor Nor Working 
Z244 JKALABUNAGE EOUKN KRIDL NorWorking 
2245 JCALABURAGH KURALGERA Det Tender Networking 
2287 [RAAURAGE [MAT KROL NotWoriin 
2348 [KALANURAGI (MANDEWAT iter Not Working, 
IALASURAGT [MANDEWAT Coptne Not Working 
[ACABURAGT [MANDEWAL kior Not Working 
AUABURAST Jesu KNOL Not Working 
[EALABURAGI FADRAN Cooperate Networking 
Re eT en 
[ALASCRAGI Dept Tender Not Working 
[RUAURAGT DerfTencer NotWoiking 
ALABURAGI Dept Tender NotWoking” 
[EALABURAG Pepi Tender Not Workine. 
[AABU RAST Koi Nex Woiting. 
[ATARURACT NADL NorWorking 
[KATANA] KSLASURAGT [TS Nor Working 
[ABORAGH [EAUABURAGI Ceo Tender Not Working 
KALASURAGT [KATASURAGT Keo —NotWoiking 
[ATARURASI [KALASURAGI Pepi Tender Not Working 
IKALASURAGT IKALABORAGS DeptTander Not Working. 
rLABURAt [KRLABURAGI Gifore NotWoning 
(ALSBURAGE [LABURAGL Others Noi Wcikiig 
RtABORASY TkainsuRAcr Dept Tencer Noi Working 
(SLABUPAGT [RLABURAGH Defender Ngt Works. 
alssinsSI KATABURAGT [AND KRIDL Hot Working 

> PALASURAGY [KALABURASY ATTAN ners NotWorking 
ca ABuRAGI [KSLASORAGT [SRNUS PetTerder Not Working. 
[oer ode Tan SS 
ACURA! KAABURAGT [SONTH DeptTender Not Working 
ALASURAG [AREURAGT [ASULTANPDR Dept Tender NofWonine 
[EATABURASI SEDAN (oucNooR Oe Not Woking 
[kAcisURNGi [SEDAN [pucicon ihe Not Woking 
IKALASURASI seoaw (ANDAR Cine NET Working 
sLABURASY [seoar real ihe NorWorking 
KALSSURAST Seon AFRNPRTIT Ome Net Working 
[ALABURAGT [Sea [Nees pT Not Working 
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12261 [KALASURAGL sEDAM Ao others Not Working, 
Zs (CALABURAGL [seoAN [rapas5 ನಾ Wot Working 
C229 (KATRBUKG [CimTas oR on operate DF | Not Wore, 
Szana (cALRSURAGT [CrP [AvOcR opentive Dot [——NotWorking 
|_2285 IKALABURAGI ICHITTAPUR, (MARATUR Co Operative Der Nox Working 
Cams [OBI [OTA [DANDOTAT Orme oor [Not Working 
C2287 JKAIABURAG [AFZALPUR JANOOR Dept Tender Not Working 
[Cz2s6-{CALABURAGT [AFZAFUS [ANCOR Dest Tender NorWorking 
2289 (KAIABURAG! (AFZAIPUR (ANCOR. Dept Tender Not Working 

2290 [AiABURAG! [AFZAIPUN [AToor DegrTender NorWorkir’ 

2251 (CAABURAGT [AFZAPUR BADADAT De Terder orWorking 

302 [KAASURASI [AFZALPUR suns WADE NerWorking 

293 [KALABURAGL [AFZAIPUR eavuASi PeprTerder Nor Working 

2294. [CASBURAGL [AFZALPUR [osnusct Gest Tender Net Worirg 

| KALABURAGL (AFLASUN BANDARWRD NNDL NotWorking 
2396 IWALABURAST [BANKAACA Dipers Not Working 

F297 |RALABURAG! [MIONOOR. DaptTender Not Working, 
[C2298 (KALABURAGH [IDNOOR Dept Tendar Not Working. 
2799. [RALABURAGT [Sur WoL Nok Working 

2300 [KALABURAGT Deprencer NorWorking 

Zaot [CASSUMSY DépiTender Not Working 

Destenier Networking: 

2203" [aLs6UMiGY DepTerder ‘ict Working 

2504 [CAABURAGT Oesioncer NotWorking 

F205 [KACABUFAGT HDL Not Working 

06 [KALABURAGI [es ct Working 

207 [CAABURAGY Pent Tender Not Worling 

2308 [KALABURAGT Dept Tender Not Working 

F509 [CAAT KROL Networking” 

2410 [KAABURAGL nr at Working 

2ani [FAABUNAS [SETIewANG Deg onder Norwsrking 

oir [KRG ODA REARGE ee BTN Newer 

7233 [CAABUNIGL [ALAND oA [STS Not Working 

2324 [CAABURAGI Dest Tonder NotWorking 

2515 [KNIABUNAST DeorTencer Not Workitg 

DesrTonder NorWorving 


[2350 (kansunac | 
[KAABURAGT \unciou 
lenasvias UT] 


Nof Workin 


Not Working 
Dept Tendor Not Working 

NADL Not Working, 

Coponive Nor Working 

ULEPETH Wot Not Workng. 

[CNCHOLT [VENKATAPOR PestTonder Not Work 

[CHTTAPUR [ASANKAL Co-operative Not Working 

[CiNTAPUR [ARANIAL Dept Tender Not Wortitg 

2345 [CATABURAGI [CHITTAPUR, Co-operative Not Workin, 
2546 [AABURAGT [CANTAPUR ine Not Working 
2347 (ANBURASI [CHTTAPUR Dupt Tender Not Working 
AR (KalABUAAST ICITAPUN others Not Working 

349 RATABURAGI [CHTTAPUR, ExT Nor Working, 
250 [GLABURAGH [CATTAPOR. Coopemie Not Workin 

sr HASSAN [HOLENARSIPUR KRDL Not Work, 
2252 (HASSAN [HOUENARSIPUR [CEN Hot Weriing 

2353 [HASSAN [HOLENARSIPUR Dept Tender Not Working 

G8 HASSAN Assay Corerivepir [—NeiWeripe 

2355 [HASSAN CET KRIDL Nst Working 

FE ne ee ET 

2357 [HASSAN HOLENARSIPOR ROWS Not Working 

ENTE [ARFALGUD Fender er Wioring 

23557 [HASSAN HASSAN C3 Opens Not Working 

2360 [HASSAN [ARSIERE Dept: Tender Not Works. 

2361 (HASSAN JARSIKERE Dept, Tender Not Working, 

2352 HASSAN [ARSIKERE, Dept: Tender Not Working, 
2563 (HASSAN Jassnere Dept Tender Not Working 

235s (WussAN [ARSIKERE KRIDL Not Woriig 
Ls issn ISTE RD Nr Working 
B68 (HASSAN [ARSHKERE Ppt Tercer Hot Working 

Fee {Hicsan ARKASUS Pepe Tender Nos Wort, 

[2368 Hassan (ARKALSUD Dest. Tender Hot working 
239 HnSSAN Hassan [eS orWoikire 
[2370 {HASSAN [HASSAN KROL Not Working 
237i HASSAN [HASSAN KAIDL Not Working 
232 HASSAN (HASSAN (RONNAVARA KRIDL, Nt Working. 
2373. {HASSAN [CHANNARATAPATHA [KABA Dept. Tender Not Working. 
Sn. ones [CRIRARRIRPATNA KGa Der Tender —T— Nox Working 
235 [HASSAN [CHANNARAVAPATNA —[SASSAU. Dept Tender Not Working. 
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‘Not Working, 


2376 [HASSAN [Tejue Dept Tender 
[C2577 Jiissal [RAE ee Dep edor [Nai Working 
ans Jnascan [SAKSIESHFUR iescrDoe [rads Dept Tender —| Not Wonkirg 
[2379 [iussaN [arene oSUNDA SUNK [eT Not Working 
2sso [issn AnskeRE [ASSONDA [Aceunds Tord Sept Terie J —Noaworkirg 
2381 [ssn [RASWERE SSuiiDA. [Bvocaafanl Dept Tender —[— Ne Wore 
2382 [HASSAN [ARSIKERE, J [aalods Hal Dept Tender Not Working. 
2385 [HASSAN pe eNorrerE [sssarajecc Dept Tender —{—No: Working 
2384. [HASSAN  [ARSIKERE [BENOEKERE [Chikkuns Dept. Tender Not Working 
[2335 [HASSAN [ARSIKERE Hadagatta Dept Tender Not Working 
2386 JHASSAN JARSIKERE [Byragondanahall Dept: Tender Not Working 
2387 ines [AaSueRE nr Dept Tender [— Networking 
2388 [HissAN AnsiNenE Ratton Dept Tender —[—Notworiing 
2389 [SAN [arse [vaca FL Noe Working 
2390 [rns arses [SRISONRTRNTALT KAiDL Not Working 
2391 [HASSAN JARSIKERE Dept Tender Not Working. 
2392 [HASSAN ARSIKERE Kol Not Working 
2555 [nssAN [ARSWERE opertne | —NotWoriing 
FETE ARSRERE Dept Tender —[— Networking 
2393 [ANSeRE oeot Tender | —Net Working 
2396 AnSikenE [iT Nok Workin’ 
2397 [Ansiere [EIN Nos Waring 
FT TER Bape Tender No Wioriing 
Ere [TN Not Working 
[HASSAN Oept. Tender Not Working, 
ASSAY Dept Tender —|— Not Working 
[HASSAN Dest Tender —|— Net Working 


KROL 


Not Working. 


Dept Tender 


IBELUR 
[SELOR 
[Sei 


Co-Operatice 


Not Working, 
Not Working’ 


BELOR 


Pept Tender 


Not Working’ 


(BELUR 
[CANNRRATAPATNA. 


DeptTender 


Not Working 


Dept Tender 


Nat Working’ 


[CRANNARAYAPATNA, 


DeptTender 


Not Working 


Dept. Tender 


Not Working’ 


Dopt. Tender 


Not Working 


Dart Tender Not Working 

[CHANNARAVAPATNAL KMIDL Not Working 

[CHANNARAYAPATHIA [TS Not Working 

[CHANRARAYAPATNAL Dept Tender HoWorking 

[CHANNARAYAPATHA Dept Yonder NotWorkirg 

[CHANNRRAVAPATNAL KAD Not Working 

[CHANNARAYAPATHAT DerrTender Rot Working 

[HOLENAASIPUR Dept Tendir Notworking 

[HOCENARSIPUR Dept Tender Nor Working 

OLENARSIPUN Dart Tender Not Working 

Dept. Tender Not Working 

Dept. Tender NotWorking 

Dept. Tender Nt Wonk 

KDE NoiwWorking 

KDE NotWorking 

Dept Yonder Hat Working 

KROL Not Working 

MRD Nor Working 

Pape Tender Not Working 

[220s [Haven Dect Tender Nor Working. 

3459 JHAVERL ರೋಧ ಗರ Not working 
2451 [AVERY [HANAGAC Dept. Tender NBWor 

2452 [HAVER IANAcAL Dept Tender Networking 

2453 [Haver [HANAGAL, Dept Tender Nat Workire 

259 [HAVENT Haver Dep Tನರಲ Not Workin 

2455 [HAVEL luaveR Dene Tender Hot Working 

34855 HAVER HAVER Papi Tender Nn Working 

2457 [HAVEN HAVER Dept Tender Not Workirg 

258 [HAVER [Haven Kap NorWoriitg 

2455 Havent iREKEROR MRD No Woking 

2460" [HAVENT [AIREKEROR ATTIVASALN NA Dept Todor NorWoiing 

2461 [HAVERI REKEROR, VATINRRAI MAK eR Tender RoWorins 

[2462 [HAVER RANEBENNUR [CHIKKAKGRAVATTI Dept Tender Not Working. 

2463 JHAVER (RANESENNUR ಟರ ಸಾಧನ KROL Not Working 

268 [HvERT [RANESENNIUR roe CT Ra Woiking 

[EE ven [RANEBENNGR MAAN Krol Hot Worfirg, 

[ETAT RANEBERANIE [RNS roc NotWorking 

{mer iver [SAVANUR een CES ee 

a [Haven [SAVANIS [uvinasnicl CeDpEine ot | NotWorking 

2465 (HAVER [SAVANOS (ICHCHANGE Dept Tenರೇr Not Working, 

[2670 Haven [SAVANUR, [CHILURABADN KROL. Not Working 
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§ 247% [HAVER] 


ama Panchayat 


SAVANUR [HUNNASHISLT rinse Not Wor 

PER NE [GEOR ITS [eae CET —orwoiine 
[ERNE ANAGAL. [RSKaNSST [RENAE ರಾರಾ NoeWoing, 
2am (Haven vines [BOCAPANAHRTIT lsiger KRiDi Phased [Nor Workig 
C2925 (HAVER (BYADGI esses [SANNIHALL Co-Operative Not Working, 
12476 MHAVERI [aYADSY [HIREHALL [Baamal KRIDL Phase: Not Working, 
[ETB ET vaca REnAT [EADRIARLT ANON Cvs oc Working, 
axe Haven JBYADGI [KASINELE ingatsgordi KRiDLPhase-1 Not Working 
2a7s (HAVER [svADGY [FOMMAUR [Kashani KRDUPhaset Not Working. 
2480 [HAVER JBYADS! I (Kummur, [72 Not Working. 
zis JAR [HANAGAT [KOPP AFASHNOPPA [KOPF ARPSHOPPA. ದರಾ Notworking 
2482 (MvERI HANAGRL Wardl WRIDL Phases | Not Working 
nes Jini avac. Ju sonra peer | rin 
oh [TERT [RARRCAT EEN Sone NorWorkig 
245s [HAVER HANAGAL [SHANKRIOPPA Co Operative Nor Working 
re [Avent ANAGAT read ihara | —Notwocking 
27 uveR HANAGAL [SOWASAGARE Co ose NotWorcing’ 
ges [HAVER KANAGAL VALU CoDpersite Not Worting 
489 [HAVER [HANAGAL [upsnst ic He Woking 
200 [HAVER HANAGAL [BasapurNNiasanet Dre T I NorWorking 
Seo HAVER [HANAGAL [atu Co Opener Not Working 
S07 [HAVA HANAGAL [OONESHWAE aur iol Not Worting’ 
2293 JHAVERT Haven [AADAATT [ere ara RUSS [— NotWorking 
2494 [Hv HAVER JAADAFATTL ERNATIHATT Ca-Operatve. Notwoiing 
2495 HAVER Aven [AADAKATT [Racecar rate Nat Working 
2498 [NAVERL VERT NeoSAl (irnvaanai TP NorWorking 
2497 (HAVENT HAVER (NACeAL [Bucagati YF tot Working | 
2698. [Havent ave aNDiGaNuR asctgarur Dept Tender 295-| poying 
FIN VET J HOSMER ರಾಗಾ FoWorag 
EN HAVEN [HANDIGANUR [AELNURT CoOperatne’ Hot Working 
2505 [HAVER HAVER [HAVANOR HAVANUR TCHSAMAILAS Co Ooontve’ Yor Working —| 
2502 JHAVEN HAVER [HOSAKITTRA [oss Kur Ki] NorWorking 
2503 [HAVER HAVER \iossln ASsUR ರಂ Not Working 
2504 HAVER ven ACTIN [Mais KRIDL Phase 2 | NotWorking 
2505 [HAVERI HAVERI [ALUKA ruses: KROL Phase2 | Not Worki 
2506 HAVER Haven [KANAKAPOR, [chokaingscabai MA NotWortn 
2507 [HER [AVERT [NANAPU [Btu¥ccthali KD) Hct Work 
2508 [HAVEN Have FANAKPUR. arabes [7] Not Workin 
2505 [HAVER AVERT RAG [ASI CDi Hot Worl 
2510 [HAVEN ave [AIAG x Not Wort 
sia [HAVER [HAVEN RTENANRIT Hanimenshi Not Work 
2552 [HAVEN VEN [RONANATAMBASY esac KRIDPhase-2— | Not Working 
2515 [AVERT HAVER! KURABASONDA Halapur KD Nor worn 
2st HAVER SEN RRASRGONDA [HRELNGRDANLNT [Yee Nor Woridn 
2515 [HAVEN HAVER [MEVUND (TEREDANALL Co-oportie Nor Workl 
2516 (HAVEAT HAVER MEVOND [Wevrdl Not Workin 
2517 [AVERT ven [NAGANUR. Negi Not Work 
Zi (MAVERT AVERT [BUDAGATTY [FOTADATRILSEORA, ot Work 
2519 [HAVER HAVER [VAIAGACHGHA [assvaraiant Shvanagad NorWiork 
2520 {HAVERT avn WAASACHCHA [Machapur kiolphases | otWorkin 
2521 [HAVER HAVER [VAIASACHCHA. IASARTTY Co Oponive Hot Work 
2523 (HAVEAT [HIREKERUR. [ADAGE [Hirboodinal MIA Fund) Not Workin 
2523 [HAVER [INEXERON BETAKERUR TT Nip Grant Noe work 
2550 {HAVER HIREKERUR. [CHKONATT [Chksoraor MIA Fund Not Working 
2525 [HAVER iNEKERUR [CHICONATY reo MIA Fund Not Work 
2526 MAVEAT inexeRUA, [HANSABHAVI [Harmssbhact 7p Mobo Not Working’ 
2527. [HAVER [IREKEROR, [HREMORAS. Herons FADLPhates | NotWorking 
2538 HVEAY [IREXERUR, [ES [chssnatar KaincPhase-2 | NotWoking 
2525 |HAVERT [HREKEAUR KocA od T Grnt Net Working 
2530 (MAVEAT seEROR. [ASU [Masur GP Not Woriing 
253 [HAVER REKERGR, NESE [visvinaico. FC Fond Hot Working 
2552 (AVERT inexeRUR: [SPAS AIST veyadactT 1 WRioL Phase 7 | NotWorking 
2533 [HAVER [NREKEROR [VARAST [sears KADL SPSS [Not Working 
253 (VERT inexenoR. [OWARAGT KRiDt Phare —{— NotWorking 
2535 [HAVER REKEROR [AVARAST Torn Hot Working 
253 AVERT [RANESENNUR [ARENALLATUR. NotWorkie 
2537" WA RANESSNOR [Ee NorWerin 
2559 [HAVERT [RANESENNUR [Seon 

2539 (HAVERI [RANESENNOR [SUoactR NotWoring | 
2540 JHAVER [RANESENNIR [CUDASU ರಂಸen Hot Working 
254 JHNER [RANESENNOR [SUDAGUR DeptTender Hot Woilins 
2542 [MAVEN [RANEBENNUR UDDAGUDDAPUR, wrioiPhase3 | NotWorkng, 
2543 [MAVERY [RANESENNUR [SUoDACUDOAPURL kRiDLPaced | NotWorking 
[25ae [HovERT RANESENNOR. (HANUMAPURA. ರಧಗಗಕಂr NotWorking 
2545 [HAVER [RANEBENNUR. (TAS! Ki Not Working: 
2545 HAVER (RANEBENNUR. [KAUARI Co-Operative Not Working, 
3sa7 (HAVER [RANESENNUR. (KAKOLA Co-Operative Not Working, 
2548 (HAVERI [AANESENNUR, [KARUE KRIDL Addi Not Working, 
2549 {HAVER [RANESENNUR [ARUN Orin Noe Work 
2550 [HAVERI RANESENNON [KOPPErGS. WRiDL Phased J NotWoriing 
2557 [HAVER SANSSENNUR KUppeuA. fDi Phased | NotWoiking. 
2552 [RAvERT RANESENNUP [SUDDADARVERT ¥atPnases | No:Working 
2553 (HAVER RANEBENNUR [SUCDADANVERT {apuphases | NotWorkiog 
2554 (AVERT [RANESENNT. YT. HONNATHT ‘cs Opertive Not Working 
[2555 HAVER] [SAVANUR [SHLURABADNY. XROL Phase-1 Not Working 
2556 [FAVERI [SAVANUR Jost KRIDL Phsze-7 Not Workin 
2557 JBAER savANUR iaspac KHpasfoudaions| Nob Working 
sss liovenl [SAVANUR [KURUBARAMALLUS RIDE Phose-2 Not Working 
3558 HAVER SAVANUR [KURGBARAMALLUR KRiDLPhase-1 Not Working 
2560 (HAVERI [SAVANUR KRDL Phase-1 Not Woking 
(2568 (HAVER! [SHIGSAON Tp Not Working. 
ses (HAVER [SFHGSAON KHP Not Working: 
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2563 (HAVER [stiGcao KFIDL Prase-2 NotWorking 
2564. [HAVER [HISa0R Co-Op Rot Working 
3565: [HAVER [SHIGGAON Co-Operative. WotWorking 
3568 [HAVER [KANAGAL KRIDL Phace-2 Not Working 
2567 [HAvERY (HANAGA KRIDLPRase-2 Not Worklrig 
2568 [HAVEAT [HANAGAL KRDt Phase-2 Not Working 
2555, [AVERI vane FRIDL Phase 2 NotWorking 
2570 [HAVER [HANAGAT ¥RIDL Phased NotWoiking- 
2571 [HAVER MANAGAL Coರಂeಣಕ Not Working. 
2572 [haven [HANAGAL KROL Phace-d NotWoriirg 
2573 [invent [HANAGAL FRIDL Phaze-2 Not woiking 
2574 [Haven [HANAGAL ARIDUPhase-2 Not Working 
2575 [Haver HANASAT Co-Dpérative Not Working 
2578 JHAVERT [aiAcat CeOrentive Not Working 
257 [HveRT HANAGAL Co Operiivs Not Working 
2578 HAVER [HANAGAL ARID Phinse-2 Not Working 
2579 [HAVER ANAS CoDpeative Hot Working 
2580 [HAVER [HANAGAL Co-Operative Not Working 
ಕ ಸಾ ಕ 
2592 [HAVER RANESERRUR. KROL Nor Working 
2563 [HAVER evar [SUDAPANSRRTIT [SUDAPANATATE Pept Tender Nor Working 
2584 [HRVERT HANAGAT EEROR [niall Dek Tender Not Working 
2583 [AVERT HANAGAT [KELAVARAFOPP eretvatana Tarde Cop Tender Not Working —| 
2585 JHNVER HANAGAL ALAVATT alaval [CT Networking 
HANAGAL. [ACAVATR rar Dept Tender Not Working 
HANAGAL NARESAL aregsr KROL NotWorkiig 
[ANASAT [NAREGAL aregal Pept. Tender Not Working 
vani [OTESENNTR [Mcrebernar MIA NotWorking 
[HANAGAT [SHAT islese ai Dept. Tener Nor Working. 
2592 (HAVER [HANASAL [SOND [Sond Dept Tender NorWorking 
2593 [HAVER [HANAGAL (GoNb reiaroi Dept Tender Not Working 
2594 [Haven vader [ATTURR [Muur KROL NotWoriing 
2595 [HAVER BYADSI (MATTURA (Dhuikors FRIDL Phare Not Woilin 
2596 [HAVENT Aven [HAVANUR, ovanur WRIDL NotWicrking 
2597. [AVERT [aver ASSUA [banskaoansil Capt ender Nor Working 
2598 [HAVENT AVERT [NEGA [Negarir IS NotWoiking 
2559 [HAVE Haver [SANGUR [dared Dap Tonier Not Workin 
2600 (HAVENT ven [KANAAPOR ie KNOL Noto 
2801 [HAVER AVERT ANCHARAGATTY as Nagar Gsddrsnd Pert Tender Not Work 
2502 [HAVENT Haver ANVIL [xara KNIoL NetWork 
2603 [HAVE [MREXERUN [MASUR [asur Co Operative Dor Not Work 
2602 [Haven eKERUR [meu [SAHGANOPPA. Co Operative Dpt [Not Work 
2605” [HAVER [REKERUR NATTIATII (RATTAN (arian colon Co-Operative Dot J Net Workin 
2605 [AVERT HREKERUR [RSTTHALL [RaTitiAuii(Neartemois] Cu OparitiveD) Nor woking 
zeo7 [Haven MiRECERUR SHIRAGANS [SHIRAGANIBT COpinie Dp J Nor Worn 
2805 T [KIRERERUR. TAVARRGT [Somaranaiiso ede sero] Dept Yond Not Wo 
2609, [HAVER [HIREKERURT [BETAKERUR [oetskersr KROL Nor Work 
2610” [HVERT HREKERUR [sOGANT Srceramanskoprs Pept Tender Notwiorki 
2611” [HAVER [AIREXERUR [CMKERTR Ti Dept Tender Net Workin 
ER (REKERUR [HAR UF ve ork 
2613 [AVERT HexERUR JNREXASBRE [chitksiachar Dept. Tender ‘Not Workin 
2654 [HAVENT HIREXENORT [MIREKASBRR Firosbbar Dap Tender Nor Workin 
2615. [HAVER [AIRExERUR ADUR [SANNAGUBST Dept Tender Not workin 
2618 [HAVEN (HIREKEROR OOM [UANIPURA Dept Tender Net worl 
3627 Jive [RANESENNUR [ARENSON [Aremalspur Dept Yonder. Networking 
2618 [HAVER (RANEBENNUR [AsuNDt [Asondl Dept, Toner Not Working 
3619 [HAVER RANESENNUR eu [Hosoda Deri Tender Not Working 
2620 (HAVENT (RANEBENNUR rs [Udagacei Bape Terder Nor Working 
2674 [HAVER [RANESENNUR [SANIT [srecops Dep Tender Nor Working 
2622 [HAVER (RANEENNUR (SUDDADANVERT Sndganals Dept. Yonder Not Work 
2 wer [BANESENNUR [HAUGEN Holageri Dept Torder Not wicnirg 
2624 [AVERT (RANEBENNUR HANUNAP URE arrapurs” Dept Tender Networking 
2625 [HAVER [RANESENNUN [RANUNAPURA. [Rsrvapdis. Dept Tender Not Working 
2625 [Havens [RANESENNUR RIAA anuparamacT Dept Tenier NoFWoiking 
2627 [HAVER [RANEBENNUR [KuPreuoR [hakamaganor Dept Tender NotWorking 
2628. [HAVER [RANESENNUR [MDE Nogaranai Copter | NorWorking 
3825 NAR [RANESENNIR [Sondre Dept Tander NoWorking 
2630 [HAVER [RANEENNIIR [Pacravatiovr Dept Tender Not Working 
2634 [HAVER [RANESENNGR [Sinivasapurs Dept Tender Nc Working 
2638 JHAVERT (RANEBENNUR aislasapurs DeprTender” Not Working 
2633 HAVEN [SAVANIR [Sevnshals UT oipt Tender NorWorking’ 
2634 [AVERT ISAVANUR [adh sda Dept Forder Nor Working 
2635 [HAVER [SVANUR [Manirodi TTS Norworking 
2636 [HAVER —[swcsaois BANNUR C2 Operate Dut | NotWorking 
2637 [SAVER [SHiSGAoN, [scPetNcprs Depo NorWer 
2638 [HAVER [swicchoN [CHANDAPOR. [Noersiskater CoOpeive dpe | NotWorking 
2839 [RATER [sHicERoN JCHANOAPUR Sirgapir Corersive Opt | Nor Working 
EEN ST [Scsron [HRESenDISER iroderdien AOL NOtWorking 
20 [HAvei sHicoaoi —imeNANAFRTTY [al Dep ander Not Workisg 
2642 [HAVERL |SHIGGAON [HOSUR JARATAL To Dpeniive Dot Not Working 
253 Nines SHIGGAON “Monet [eg [TN Not Working 
2644 [HAVER [SHGGAON' [KONANAKER IMuiskeri Co-Operative Dot Not Working 
255 [HAVEN [BASS Haons [rods AOL. cr Woikig 
se [tonnes AADIKERT [ower eS [TN RorWoriire 
2597 HODASH [MADIKERT Kane rs KAD Notwening 
Ze JxooAct” [MADIKERT [sana ee Kio NotWworking 
29 [ropast [SORVARpET (MULUs0SE: [Malco Dat. Tender Not Working. 
so icone Vier om” Ne FDL Noi Working 
[28 Koon: [VIRAIPET KUTA [Kun Dest Tender Not Working 
[6s [kophcl. VIRAIPET [KUTTA ots KROL NciWoring 
263 [racacu RNPET lise [Metor tose pe Tenge Not Working 
[3558 [rooieU VRAIPET ToTHIMATET arson THAT FT NErWoikine 
[288 lkonisd [winaper [riTHisAT [Nona Aker Foren 3 KRDL Norwierkig 
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12656 lyonasu [MADIKERI [KANITURU MARNADY’ Kanthur Murad. Dept Tender Not Worklhs 
2557 (NoDasd MADIKERT RUNIATA [Kris Dept. Tender Nor Working 
[ 2658 (KODAGU. [MADIKER [YANIMEMADU, [Yemsremadu Dept. Tender Ne Woikine 
259 [Kou8 BANGARPET [ALAN/BAD JOEL J SASAALT ರpಸonder Hoc Wor 
260 OBR [SANGARPET [AMBADLIOTHENARRI [ONAN DeTander Networking 
C2562 fKoAR (BANGARPET [ALANERDLSOENACAL NEEL ರೀಂeಗತೇ? Nt Working 
2682 KOA [EANGARPET [ALAMBADUTOTHENAHALL] [SANGANAHALY DertTender Not Working, 
[ze [folan SNGARPET [DFONIMADAGY [SUNDARDAKRLT Gop mint sau | NotWorkins 
Fe hous RAWGARPET [BnoNNisASS [GDIRNATNS mi Gp irintoau) Not Working 
zee oun BANGARPET [oHONDAADASU [KUNDARASANATAIT KROL Not Woriong 
{2666 (KOLAR xg [GHATTAMADASANGALA [BAILAGERE KRiDL- Not Workin, 
{2667 our [Nor [GHATTANADAMANGALA TAMADAMANGALA Dept Tender Not Working. 
| 2668 |KOLAR. RSF [HULKURY [SATRAKUEPA, KRIDL-63- Not Working. 
2669 [ [BANGARPET [NNORAHOSAHALL [o0DOA ANKANDAHALU Dept Tender. Not Working, 
(2570 (MOLAR (SANGARPET [NNORAHOSAHALLT [KARAMANGUA Dept Tender Not Working. 
Fon [SANGARPET [NNORAHOSAHALU [THVRANAHALLT Kp NotWorking 
[ [NNORAHOSAKALLT [ANArHa Dep Tender Not Works 
{ [AEKSRASANARUPP A. 8. OTHUR DeotTender Not Working 
AKARASANASUPPA. [AKARASAKIPPE, PerrTender | Not Working 
[ACKARASANAKUPFA. [MARADAGATT Dent Terder NotWorking 
[YASABALLT [SUTTERAMAPURE KRIDLSS ‘ot Working 
[ASAMBALLT [OSAMSALLY ertTender Net Working 
28 [IASAMBALLT [WADVAL DeprTonder | Not Working 
CNETTNEN DoptTender Net Working 
[ARKANALIY DeptTerder Not wofiing 
[BALAI OegtTonder Nor Woriing 
SRNIVASPUN Bent Tonder Not Working 
[ADIGARAKATIT Kniouss NotWorking 
MRDIGARAHAL Sepronder Not Working 
[SoouuNTE [SDOANAKAI DestTender NotWorking 
SUNDARRPASA. [SONDARAPALUA F KRIDLAS Hot Wioridng 
Past Tender NotWorkiig 
Dept Tendor NotWoriog 
DeptTendor Not Woriing 
eo Noiwodie—| 

AMES 

Paravaron 

KRDLAS 

KRIDLIS 
GR (Conera back | NotWorkiog 
Toxalice Soutons [Not Working 
[FANYA SOWDANAHRLIT KROL Not Workiy 
[henwasau¥-N SoDURY Intellce Solutions | noe wWorkig 

Bulid 
[peanut en | Noro 

[ENNAHALLT GN iConars sani) | NotWorking —] 

[MARAVAINDY, GRtCanar Bark) | NotWorking 
Nocierh, NotWorking 
Pept Tender Not Working 
Cn (canars Bank) [__NotWorking 
Fo OAR [EET NeW 
2754 (KOLAR [MUIBAGAL [Sept Tonder | Not Working 
2722 (KOAR KRDL- Niet Working 
JE KOLAR RRIDL NotWorking 
2725 WKolAn [CEE Not Woke 
2725 [KOLAR KRIDL Hot Working 
726 KOUAR Nutech Networking 
2721 KOLAR SR NNSSPUR. KNOLES Hot Working 
72728 [KORA [SRINIVASPUR Nustoch Not Working 
2725 (KOA RNNASPUR. WRIDL65 Nor Working 
2930 (KOAR [SRINIVASPOR Noetech Noi Workiig 
31 [KOR [SRNNASPUR. KRIDLSS NorWoiking 
2732 ROAR [SRINIVASPOF. Ess NotWorkis 
2735 Kola [SRINNVASPUB. Nustech NocWoriing 
734 [ROAR [BANGARPET Dept onder Not Wong 
75 (KOA [BANSARFET GR erin ave) | NorWorking 
2756 [KOA 73 Dest Tender wotWorng 
727 [KOAN [SANGAREET NRIDL6 NotWorking 
2738 (KORN EANGARPET [CEE NotWorkng 
35 (Ou [NUIEASAL [TR NorWohg 
2740 WOR ANGARPET SeeTender NorWorng 
Caz OUR [SANGARPET DgprTendar Net Working, 
[2732 ous [BANGARPET DevrTender Not Working 
Csr er eorTiner Forworing 
aa ola er RAPES RorWoring 
Cs NOUR 3 SF conracsr | Notwiorire 
Ce oar er Fomavaran Re wom 
2737 (ROAR [Kor Paryavaran Hc Working 


30 


ST Coriractor 

KRIDLS Notwaring 
250 kota is DeprTender Not Wortiog 
2st [tour er Debt Tender Rot Working: 
[2752 IKOIAR ರ KRIDi-6S” Not Working, 
2753 [KOR ir Kross Hot Working 
27s [roan (BANGARPET Dept ender ot Working 
[2755 kotan [BANGARPET KRIDL-6S- Not Working — 
[2756 [rola GF CSR IPKGB) Not working 
zs [fot ier Dept Tender Not Working’ 
[2758 [KOLAR KSF UT —epiTender Not Working 
2759 {roa cr KROSS NotWorking 
2760 [Kos Ker api ander Networking 
2761 [KOLAR er [PARANDABAT KRIOLS NotWoiking 
2762 ioian se PARANDAHAULT [PARAKDANLLT DaptTender Not Worting 
Les [hour or [PARANDANALLY WERAPAMANEHONTA Dent Tender Not Workne. 
er [FOUAN. sr RAMASAGARA [Koorus Dept Tender Not Working 
2765 [ROAR er [SRNVASASANDRR FR PORK Dept Tender Not Weng: 
2766 [hou [cr [SRNVASASANDRR. [KARADAGOSR DeptTender Not Working 
2767 [RoiaA sr [SUNDABAPAYA (RAVASANDRA. Dept Tender Not Working 
2768 [KOLAR xr [SUNDARAPALYA [SUNDARAPATE DeptTender Networking 
2769 [OUR [BANCARPET [IHOPPANAHALLT [ARIMANAFALU Der Tender Not Worting. 
2770 |KOAR. [BanaAsser [PHOPPARAHALT [SODENAHATLT DeptTender Not Working. 
2771 [KolaR, [BANGARPET [HOPPANAHALLY (BOMPALUTDODDABOMPALLY 1 Dept Tender Not Working 
2772 rola [BANGANPET (HOPPANAHALLT [CHAMANAHALLT GR (mint aus) | —Nor Working 
273 [roa [BANGARPET [HOPPANAHALT [DODDA FALVANCH Dest Tender HotWorking 
2774 [KOR [BANGARET [THOPPANANALLT [MITTAFALLY Dept Tender Networking 
2775 [KOLAR BANGARPET [INOPPANAHALGI [PURA Dept Tender Not Working 
2776 Jota sr VENGASANDRA [SOPERAHRTT Dept Tender Nor Waring. 
277 [KOLA Gr VENGASANDRA [KODIGENAHATTT Dept Tender Not Working 
2778 [KOlAN sr NENGASANDRA [SEMaMr ALL DeptTender Not Working 
7779 [NOUR Ker VENGASANDRA (VENSASANDRR Dept Tender Not Working 
2780 [KOlAR KoA [CHOWDADENARTIT Dept Tender NotWoring 
2784 [KOLAR KOLAR” [DODDANASRA Der Tender Not Working 
2782, [KOLAR KOLAR [Holun MID, Not Working 
2785 [KOLAR KOLAR [MADANAHRIIT Sep Tender “Not Work 
2780 [KOA Kore (MADANARALLT Pepi Tender Not Working 
2785 [KOR [KOLAR [ADDER CR Caner bani] [Not Work 
2706 [NOUR KLAR [MUCUVATH SSN (cspara Bank) | “Not Working 
Tr87 (KOR [RLU [OSSDASHVARE Ceri Nor Wonk 
2188 [KoA ALOR (RG HALY FRDLS5 Not Workin 

SAMA Fonts 

2789 [oan valun watt Prt Not Working 
EW [MOSAGRT [ACAR FRIDL NorWoikin 
2751 [KOLAR (MULBAGAL [ANSON sal woter Noto; 
3792 [KoiAN [MULSAGA H-SOUATRTIT KRIol-65 Not Wo 
2793 rows (MOLBACAL [ANUNANAFATIT Knol Not Workin 
2794 [ron [MULSAGAL MANOMANBHALLT RRIDL Notiork 
2755 [KOLAR (MOLBAGAL NANUNANAHALLT RRIOLES Not Workin 
2795 [oR ULBAGAC HANUMANAHATL CSR (canara Bank) | NotWokeg 
2797 [NAR [MOLSACAL [HcosANa GR {canara Bank] | _ NotWorking 
2758 [KOLAR NULBACAT RFPARNRDAST Sept enier Nor Work 
3799 Jon [MOLBAGAL [MUDiGERE, GR Carinra Bach Not Worki 
2800 (OUR AULBAGAL IMUDISENE CSR (Carers Bark) [Not Workin 
EW [MOLBAGAL [MUDNANUR Nietech Networking 
2802 [KOLAR [MOLBAGAL (MUONANUR KROL Not Working 
2805 [korA [MULSAGAL FRIDL65 Not Working. 
2804. [KOLAR [MUCBAGAL KRIDL 69 Not Working, 
2805 [KOLAR KRIDL-59 Not Woiting | 
2806 [Kotan SRiCanara Bint), |  NotWoiling 
FON KD Rorworire 
‘2808 [WOUAR ferer Not Working 
EUR KRIDL.- Not Working 
2810 [Nout KAD Nat Working 
2812. [rouan Nuetech Not Working 
2812 [KOLAR Famavaren Nor Working: 
2815 [ROUR Faryavaron Not Working 
2814 [KOLAR KRID-63 Not Work 
3815 JrouR KRIDL-S3 Networking 
2816 [KOTAR KRIDL Not Working 
287 (KouR ARO Not Work 
2818 [KOLAR KRID NotWrking 
2835 -rouan [SRIIVASPUR KRIDL Not Working 
2820 [KOLAR [SRINVASPORL TET] Not Working. 
2521 JKOUAR [SRINIVAS POR. Krol NotWoriing 
2822 [KOUAR. [SRINIVASPUR Ross Not Working 
2825 [KOR [SRINIVASPUR [aT Not Working 
282 [KOLAR (SRINVASPUR Rrioie5 Not Workine 
2525 JKOPPAT [SANGAVAT KSOK Not Working 
2825" [KOPPAL Jsavgavari KSOK Network 
2827 JKOPPAL JGANGAVAT. JANESUNDI REGULAR & KIOSK Not Working. 
25% [Kora [SANSA Jacunot DeprTender NerWorkine 
2329 froPral. [SSNGAVAT [ANesunoi REGULAR &KiOSK | NcrWonkine 
2550 [Korral. JSRNGRVAT JaNecunor Rsok Nor Working 
2831 [roprAl [SANGAVAT [aNESUNDI Dept Tender HorWcitig 
2835 [KOPPAL [SANGAVATI [ANESUNDI Dept Tender NorWoking 
2833 [HOPPAL [SANGAVATI [BASAPATIG DeptTender Morwekirg 
2530 IKOPPA. [GANGAVAT [BASAPATNA Deft Tender Nor working. 
2535 HOPPAL [SANGAAT [BEN Fendt Process | NotWoriirg 
2836 [KOPPAL (GANGAVATI [BUDUGUNPA: REGULAR & KIOSK Not Working 
2537 (KOPPAL [SANGAVATI [CHER CoOperthe Hot Workicg 
| 2835. [xoPPAt, [GANGAVAT —TonrABERAT Dಂಧಗenದೇr NorWorking 
C2839 [OFFAL [SANGAVAT [CHIRKABENAFAL Dept Tender HEE Working 
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[SANGAVATL (CHKKABENAKAL KISOK Not Working 
Liss (WOPeA (SANGAVATI [CHNCANADINAT Besrtonser Not Working 
Cie WPA [ENGRVAT [RNAS NL [San Pasrender Norworins 
[2543 WOPPAL [SANGAVATI [CHIKAMADINAL [Nagoloour Dept Tender Not Working. 
2848 (KOPPAL. [SANGAVATY [OANAPUR [Ancira Cero Tender Process Nos Working: 
2845 [KOPPAL [SANGAVAT [SUNDUR Kineoli Kisox Nor Woking 
[2846 {KOPPAL [SANGAVATI [HIREKHED, [Chicka hed KISOK Not Working, 
380 KOrPAl. [GANSAVATI [FiRExHED [Godina Tender Process Not Working 
2848 [KOPPAL (GANGAVATI [HIREKHED, [sstasa Katapur Dept Tender, Not Working 
2845 [OPA [SANGAvATI Jhossrena Hosters Rous &xiosk | NotWorking 
50 Korea Can oes run eros J oWomins 
3851 (KOPPAL [GANGAVATI [HOSAKERA [rosakers Daegi Camo Dent Tender Not Working. 
2952 (KOPPAL [SANGAVATI [RUUHYDER Basarihal DeprTender 
2853 (KOPPAL [GANGAVATI [HULvDER [Huisanhars Reguler 
2854 [KOPPAL [GANSAVATI [HUUKYDER, y Dept Tender Not Working 
2655 {KOPPAL [SANGAVATL JHuuHat, Dept Tender, Not Woiking 
ss Jor ನ್‌್‌ ನ್‌್‌ 
ನ ವಾ್‌ ನ ನ್‌ ಗಾ 
EN Ct [ERNSAVAT RRCONR Tender NorWorng 
[SANGAVATL [KESARAHATHY Dept Tender Hot Worting 
[CANGAVATI ESARANATTY SOF Not Woikiig 
[SANGAVATI [kesARAHATTI RecA &iosk | NorWorkine 
[SANGAVATT SARAH Fogdar Nor Working 
[GANGAVATT [KESARAHATTL Reeuiar Not Working 
FEC WATER 
[sanGavAT viatsnhaus ne { NeWortte 
[SANGAVAT [eo RerWerirg 
[GANGAVATI KIBO Not Working 
[SANGAVATT WISOK Not working, 
[GANGAVATI Forder Proce | MorWoikine 
[SANGAVATT Fonderrocess | NorWorking 
[GANGAVATT Fender Process | NotWorkig 
[GANGAVATT Kisor Nit Working 


REGULAR & KIOSK 


Not Working’ 


[SuAOAIL 
[ULADALLY 


[KOPFAL 


Koppal 


Kisox 


Not Working 


{Dept Yender 


Dept Tender 

Dept Tender 
oPrAL Dest Tender Not Working” 
[KOPPAL Dept Tender Not Working 
oPPAt NADL Hist Working. 
OPAL, DeprTonder Not Working 
[ropeAt REBUN & Mose [Not Working 
KOPPAL NAIL Noi Wording, 
[KOPPAL HKD Not Working, 
[KOPP ANAPUR HKOB Not Work. 
opr ELBURSA ar Mic Not Working 
KOPPAL RUSRTAS RET, Terese Not Working, 
FOSHTASI (ADAVISCAVT DeptTender NSE Workin. 
UsiTAG: ಸ್‌ oegrTender J NstWoiie 
2506 [KOPPAL [KOSHTASI Dept Tonder Not Working 
Soo WOrPAL [usritAr DeprTander Not Work 
[os licprar usr Fras NotWorkira 
2905 -KOFPAL FUSHTAGT HKRDB Hor Working 
2510 (KOPPAL [KusiiAGr NRO HictWorking 
233 [KOPPAL [KUSHTAGI Dept Tender Not Working 
2512” [KOPPAL, [xusiAST DantTencder NetWork, 
2515 [SOPPAL, KGSHTAI Konspur DapiTender Hot Working 
2914 [KOPAL [KusHiTaGL [onisiatcor Dorffender Networking 
2915 [korea KussmASt Dota Water ife Not Woriie 
2916 [KOPPAL KUSHTAST [Hear MKRDB Not Workiie 
(zsu7 [korea [KUSHTASI [HASALAKATHT [Nasakorti Dept Tender Not Working, 
i eorrar asus ANCA [orersi Capea fit Worn 
C299 [ope [YELSURSA [MATALADINGIL ses Pan fale Not Working 
ESN ELBURGR. faTaGOINN Nason EY Norwore 
282i JOPPA NeleDRGA [MODI andsirer Panna Horwoking 
2372 (KOFPAL WetBURGA Cp [resi ದಾರಾಂ Nor wort 
2933 (WCPPAL YelSURGA [SHAUN [Cerca ಗ Not Working 
2528 (KoPPAL YEtSURGA BE [Shiro Dept Tender. Not Working. 
25 INOPPAL. NELBURSA [SHOR [radhinar NOSE NotWerking 
528 (korPa. YetsuRGA NARABANDE [chikicabannigol Tanda KIOSK Not Working 
2s [Korea [VELBURGA [Sslabhavi MOSK, Nor Working, 
Ts oon rma ರಾ ನನಾವವ Soren Nor Workive 
a [rors urTacr ವಾರ್ತ Cros RorWorine 
2630 IKOPPAL [ruSHtAG [Chriseontagar Shivanands Wall Not Working 
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KOPFAL. 


kusuTAt 


Not Working 


ERIDL (KIOSK) 

2332 (roprAt KUSHTAG Water lile Not Werking 
2953. [OPFAL [KSHTAST [Nadas Waterite Nor Working 
54 roPPAL [KUSHTAS( [Honumanai HERDS Not Working 
12935 [XoPPAL IKUSHTAG [Henumasagar KKRDS Not Working 
2936 KOPPAL [susiAGI [HANUNIASAGAR Honemassgar ROS Not working 
2937 [HOPPAL rusuTAGt [KASBARAST Wer ue Nc Woking 
2538 KOPPAL [KUSHTAST KVARAATEY ವ —ifnps Notwiking 
Fas" [ropPAC KUSHTAGI [esc RAHAT In HARDS Not Working 
2540 [KOPPAL stir ARAFAT Dept Tencor Not Working 
zs (Ropeal IKUSHTAGT [KILARAHATH Dept Fender Not Working, 
2942 [KOPPAL [cusiAGr KORADANERA Water Lie Nt Working 
2543 [KOPPAL RUSHTAGT [VADIGUPPA DebtTenier Not Working 
ora a ieee eee 
2545 [Kop FAL USHTAGH [NNCGAL Wafers Hot Working 
2546 [KOPPAL [uStiTAGT SANGANAT Water ifs Not Working 
2347 [KOPFAL RUSHTAG [SHINASUMET Copii Not Working 
Sue loro re [aLsAGrA ರರ eens | 
2819 [KOPPAL RUSHTAGT [TUGSALRDONT Shwvananda War | —NotWorkng 
2950 [kappht xustnac [rUGGALADOMI derek HotWorking 
2587 [KOPPAT se OMARNOPPA EKKO NWoring 

cbpat usHrAGt [mumanikopsA de Tender Wot Working 


Process 


Kusirnar 


(TUMARROPPE. 


PeptTender 


HorWorking 


[KUSHTAGI 


[TUMARIROPPA. 


Dept Tender 


Not Workin 


IKUSHTAGI 


PeptTencer 


Networking: 


[susHrAc 


OeptTender” 


Not Working: 


[YELBORGA 


KOK 


Not Working. 


YeLSURGA Waterlile Not Working’ 
[YESUAGA WOK Net Working. 
Pan Asli Not Working: 

Waterlie Nor Working’ 

MIC. Not Working 


Pan Asis 


Nor Workire, 


Dart Tender 


Not Working. 
Not Working. 


HKRDS 


Not working 


Dept Tedder 


NatWorkiog. 


Dept Tender 


RotWoriing 


DeptTander 


Not Working, 


[ETT 


Not Working. 


HXRDS 


Not Working’ 


DeptTendar 


Not Working’ 


Raju Angad 


NotWiorking ] 


Waterlte 


Not Working 


Dept Tender 


Not werk 


[KOPPAL. 


[NGADAHALLT 


DepiTonder 


Ror Working 


56 [KOPPA 


[UNGADAHAUT 


NotWorting 


Not Working 


DeprTander 
oi 
RDS 


orPaL HALAVAGERA 
2996. [KOPFAL sic [SSAvAGERA Nos Working 
2939 |KOPPAL [KUSHTAGI TALAVAGERA Water Life Not Working. 
3000 (KOPPAL (GANGAVAT [MARLANHALt Tender Process Not Working 
3001 |KOPPAL [SANGAVAT [MARLANHALL Tender Process Not Working 
3002 |KOPPAL |GANGAVATI REGULAR & X0SK ‘Not Working 
3003. {KOppAt [SANGAVAT Dept Tender. Not Working. 
3905 ronPA [GANGAVATI FendarProtes | —NotWorkin 
3005. [koFPar [evcavan RESULAR &osK | Notworking 
3006 [KOPPAL [SANGAVAT Regular Not Working 
3007 [Kowal [SaNGAvAT BeprTender Newer 
3008" (KOPPAL [SANGAVATI [SANGAPURA KISOK Not Working 
soerlyoron. [GANGAUAT [SANGAPURA. ] Ko NorWoring 
3019 $KOPPAL (GANGAVAR [SANGAPURA. REGULAR & KIOSK Not Working. 
3041 :|KOPPAL [GANGAVATH ~[SANGAPURA KISOK Not Working 
3012 [xoppai [eAvSavaT [RRANINSGRE RESUA& ROK | — Nor workin 
3013 [KOPPAL [SANSA —[rinaiNASAR- SESTARE NON | Networking 
3014" JXoPPAL (GANGAVATI [VADOARAHATT Dept Tender Not Working 
[Sore hover [SaNGRvAT ASOARRHATTI FEUER NOE ]— Hot Workise 
3016 opAt [SANGavan [ERADORA secisRs ost | Not Wosiing 
om [eorea orn ETETS DeTಾncಾr Net Working 
30s Jroppic OPAL [aLvaNDI [rE Not Working 
309 (KOPEAL [KOPeRT [SAFADDURSRNDI Deorrenr Not Workine 
1 3020 {korPAL IKOPeAL [BAHADDURBAND] Dept Tender Not Working 
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2021, (KOPPAL KoppAL BAHADDURBANDL [meter Dest Tender HorWorting 
3022, lKoPPAL KoprAt [BOCHANAHALL [Bharapur [NN Not Working 
3023 AKOPPAL [ROPPAL [BOCHANAHALL [Falwagh Derr Tender Not Woring 
3028 INOPPAL KOPPAL [BOCHANARALLI erage TT —Deprender NotWorkine 
30s [KOPPAL opal [CHIKKASONIMANAT [opsipur DeptTender NotWorking 

3035. KOPPAL ora [CSKCSBOMNANAL [Cs salen {ose Not Working 

3027 (rorrAl. oneal [CHIKABOMMANAT [Gorganval [TT Not Working 
as ost [ora Ee 7) Tene —[—Rororing 
302s KoFPA orn. grrr icgah Dent Tender Not Working 

3030 {COPPA oral [HAUAVARTHT [sssspurg ears) KRoL Net Working 

3051 [FOPPAL ROPPAL RALRGERT oma ಮಾ Roca 

3052. (KOPPAL (KOPPAL [HIRESAGANAL [Cnibogachal KRIDL Not Woking 
[303s |kopeAl. KOPPAL (HIREBAGANAL [Karina KAO Not Workire 

3638 [Kopel real [HRESASANAL [chanics RUN TEE | NorWakine —| 

3035 (KOPPAL KOPPAL (HIREBAGANAL [Hiretcgantal KROL Not working 

[ELBURSR fassBahancrala Sranard vi} NcrWorkine 
[ELunGA [Basser Co periive Hot Working 
VELSURGA udhos Watonie Not Working 
[VELSURGA. Woterlie NotWorrg 
KOK Nor Working 
Parsi Not Working 
Panis Not Working 
Waterile Not Work 
Srmamand Va —[—NorWorkibg 
Watarilie Not Working 
Waterlis Norworkin 
Kos NoiWotking 
Watorlii Norworkine 
Rogar HotWoriing 
Wateriie Not Working 
nie —[—NatMWerine 
Raguior Not Working 

3050 Samana Vi Not Working 

3055 Hot Working 
(ose Not Wor 
[3057 [corn [mapatsses Sivanand Wall 
Foose ror ———etven oi 
Fess ior ———iovies ———aiannen 

ora 


Tender Process. 


Heise Tiere os weir | 
Wanancisac | 


KISOK. 


KIOSK NotWorkin 
[HIRESIDANAL Pan Asi NotWorking, 
* [retsurca REBIOANAL Hennes Not Working, 

Yodemani 
PEBURGA Cooperate TT) 

Hanormesh 
WveteunGA ಹಗೂ NotWoking 
(SRNSAVATT Fenderprores {— NorWorcht 
KOPPAL [SANGAVATT Resor Not Worting 
[KOPPAL. (GANGAVATL Wisox Not Workiig 
[ropa [GANGAVATL Dep Tonder Nt Workin, 
HET SANEAVATY WU oso Not Working 
3087 | [SANGAVATI | [Horworsi 
088 [KOPPAC JCANGAVATI REGULAR & KIOSK | NoiWorkng. 
308s [OPAL [GANGAVATT REGULAR & Kiosk [Not Working, 
090 (KOPPAL [SANGAVAT Karatagi uni? Cranes to Jeers REGULAR & KIOSK | NetWork 
Boor (KOPrAL (CANGAVATI J Pepi Tender Nor Working, 
[3092 |KOPPAL EiSuURSA [Koihat Yanda, KOSK Not Working 
3093 {MANDYA. KRSHNARAIPET [Nsevsnapur Rowso HotWoriing 
309d JMANDYA [KRISHNARAIPET. [AUMsAD NRL Not Working 
2095 {MANDA RISHNARAIPET [BHARATHIFURE. ROWS Not Working 
3096 [MANDA [KRISHNARAUPET, [MAARENAHALLT T KROL Not Working 
S097 |MANDYA RRISHNARAIPET [Svgsrahsti ROWSD Hot Working 
3095 [MANDA [RISENARNPET [Mavinskere RDWSD NofWiorirg 
699 JMANDYA NISENARAIPET ATTAHALT ROWSS Not Workiig 
3100 (MANOVA [RRISHNASAIPET [ANNECHREANATALT RDU NotWorking, 
io MANDYA RISHNARPET [DODDAYACHINAKALIS KROL Not Working 
3402 (MANOVA [RRISKNARATPET (ADUVINKODI [WAS UvINA RCD CER NotWorkins, 
3103 [MANDYA RISPNARSIPET [MADUUNKSDT ROWS Not Worfing. 
310s [MANOVA [KRISHNARAPET RANG ANATHASTRACNOSS KRIDE Norworking 
[os anos TSISHNARAIFET NGARATIAPURACROSS KRDL Nee Worlins 
30s WANDA RSHNARAPET ARTERACRSDLIST od NorWoting 
[C3307 |MANDYA RRISHNARAIPET [SANTEBACHAHALY. RDWSD Not Working. 
{310s |MANDYA [KRISHNARAIPET [SHAANERE KRIDL Hor Working 
3109 (MANOVA KRISHNARAPET [Sue ANE RowsD Not Workin 
3110 (MANOVA [RRSNNARAIPET [SHELANERE KIDL, NStWorknE 
Ss MaNDia RISNRRAPET [eNDerERe” ES NorWorking 
7 [MANDA EN Rad [TN oro 
EXER TNS [MADDUR, seuR Er) Not Working 


L314 (MANDYA MADDUR [SHONNALAGERE [K- Honnsisgere KRIDL Mat Working 
3S MANDA [NADDIR Feradskers aio NotWorkipe. 
{SUE (MANOVA MADDUR |Maradevanahali KRIDL Not Working 
37 [MANDYA [MADDON [Kastor KRIDL Not Working 
3335 {MANDA (MADOUR [KesturS Colony KHIDL Not Working 
[319 [anova [MADDUR HENS] RoW, Not Working 
3120 (MANDYA MaADOUR |S.) Hagaiahali KRIDL Not Working 
Stat [MANIA [AVAL [ESP ESOWDARPIR KRDL Not Working 
3222 (MANOVA Ry MALVAL [Golarshal UU RDWSD. Not Working 
3123 (MANDYA MALVALY [Doddavalachagere ROWSO Not Working: 
3124 [MANOVA (MALVALLT [CHNKAMASUOD Im [TS Nor Working 
3125 [MANDYA [MALVALLI 'ನಔತಗಾಗಿಡೆಂಂಗಟ- ROWSD Not Working 
3126 (MANOVA (Shimshapure > RDWSD Not Working. 
3127 [MANDA [SASAVANAIIT KROL Not Working 
3125 [MANOVA [HASADUR. RoWsD NotWorking 
3129 (MANDYA RDWSD Not Working 
3130 |MANOYA Kulumedoddi ROWSD Not Working 
Sar fMANoYA RoWsD Not Working 
157 [Maniova [UNGAPATTR ROWSD Not Working 
3193 JMANDYA [MacanAiI ROWsD NotWorking 
3134 [MANDYA RDWSD Not Working 
3135 |MANDYA [MALVALL [Chlkkebagilu RDWSD Not Working” 
3135 [MANDA [MALVATGY [RANA RRL. Not Working 
3137 JMaNovA (MALVALLT [HENANUR Not Working 
32138 [MANOVA [MALVALL Not Working 
3199 (MANDYA MANOVA Not Working 
3140 [MANDYA IMANDYA Not Working, 
3161: [MANDYA Not Working. 
3142 [MANOVA Not working 
33 JMANDYA NetWork 
Not Wor 
Not Working. 
Not Woking 
Not Working 
NotWoikine 


[NAGAVANGAE —JNEHRCATTANEAT To i — een — 
JNAGAMANGALA TJ SRAMEADEVARAHAT orem ————— 
[NASANANGALA ——[oRANIDEVARANAL —Jonanire 
IMAVIGONAHAU TT] 


(PANDAVAPURA Not Working. 

3171 |MANDYA |PANDAVAPURA Not Working 
3172 [NANDYA PANDAVAPURA Not Working 
Not Working 

Not Work. 

‘Hot Working 

3176 JMANDYA [SHRIRANGAPATTANA Not Working. 
3877 JMANOYA SHRIRANGAATTANA Not Working, 
3178 [MANDYAT [SHRIRANGAPATTANA Not Workin. 
3279 MANOVA ISHRIRANGAPATTANA Not Working 
3180 [MANDYA [SHRIRANGAPATTANA Not Working: 
3181 {MANDYA [MADDUR: DEPT. TENDER Not Working. 
[3182 [NANOVA. (MADDUR MAID Nt Workin 
3183 [MANOVA Irom DeptTender Not Working; 
3180 [VANDYA [MANDYA ~~ owso. NotWoriing 
3185 |MANDYA: [MANDYA ROWSD Not Working 
3186 JMANDYN [MANOVA KROL Not Working. 
3187 [MANOVA IMANDYA KRDL Nigt Workicg, 
3189 |MANDYA [MANDYA ROWSD Not Working 
S189 [MANOVA (MANOVA Rows Jot Working’ 
3190" (MANDYA [MANDYA RDWSD Not Working. 
ETT [MANDYA ROWSD Not Working 
3192 [MANDYA [MANDYA [BASARALY KRIDL Not Working. 
3193, (MANDYA [MANOYA JH. MALLIGERE KRIDL. Not Working 
3198 [MANDA IMANDYA [N-MALLIGERE KAIDL, Not Working” 
ose [Manora [MANOA mittee KROL Noewoing 
3196: [MANDYA. [MANDYA (HALLEGERE ADWSO Not Working 
3157 [ViANiova. IMANDYA nucene RDWSD NorWorking 
ee io Tn fe 
iss [Miva [MANDYA [HULENAHATTT KRDL Not Works. 
3200 fMANDYA [MANDYA JHULLENAHALLY ROWsD Not Working 
320i [MANDYA. MANDYA. NDUVALU ROWSD Not Working 
3207 (MANDA [MANDYA Nuva Rows Not Working 
3203 [MANDYA [ANDYA asia — DL Not Working 
3206 MANDYA PANDAVAEURR [ACANABRTT FoWsD NorWoriiig 
ams (MADR PANORVAPIRA revere Rows NotWertiig 
3206 [MANOVA (PANDAVAPURS DAKANAFALU KRIDL ‘Not Working. 
3207 vita. PANDAVAPORA [oXANAiG Rows Not Working 
ERTS PANDAVAPURA AKAGHAL KADL Nt Working 


35 


[pANDAVAPURA 


IMANDYA KATTERI Not Working, 
JMANDYA (MALYALLI [EVATHANAHALI KRIDL Not Working. 
IMANDYA [PANDAVAPURA [ANSAMISNGARA, KAD Not Working. 
(MANOVA PANDAVAPURA——— JMEIUKOTE KRU Not Working. 
33 (MANDIR [EANDAVAPUS [SUNKATHONNOE {aor HorWorkine, 
[MANOVA [SHRIRANGAP ATTANS —[ASAKERE ನwsರ NotWorkne 
MANDA SHRIRANGAPATTANA — [BALLEKEE RDWSD Nor Works, 
IMANDYA. [SHRIRANGAPATTANA — [SAILEKESE ROWS Hot Working 
ಗ el Eis 
ANDY RRNCRPRTTANS —[SSMENGIHIL mel NorWonine 
TIANDNA. [SHRIRANGRPATTANA —JEAMANAEAIL FADE or Worting’ 
[SARIRANGAPATTANA. _|GAMANAHALL! IB KROL Not Working, 

[SHARANGAPATIANA — [GAMANAIAI Kio NotWiorking, 
SARIRANGAPATTANA—JHOSAAL KROL Net Woriihg, 

[SKRIRANGAPATTANA —[MULIKERE [rN Net Working, 

[SRRIRANSIPATTANA —JUUKERE Not Working, 

[SHRIRSNGAPATTANA —[HOUKERE Hot Working. 

[SHIRANGAPATTANA [RANGOON Not Working, 

SHRIRANGAPATTANA NotWorkine, 


[SHRIRANGAPATTANA 


[MAHADEVAPURA 


HorWorkine, 


JSHRIRANGAPATTANA. 


[MAHADEVAPURA 


Not Woking. 


[SHRIRANGAPATTANA 


[MUNDUGADORE 


Not Working, 


(SHRNIRANGAPATTANA. 


[TADAGAVAD! 


Not Working. 


[SHAIRANGAPATTANA 


[ADAGAVAD 


Not Working’ 


[AuNrsPeT 


[ASHALVA 


Not Working 


[KASHNARAIFET 


[ARKIHEBBAT 


Nor Working, 


[SHRIRANGAPATTANA. 


[BALLENERE 


NerWorking” 


[KRSHNARAPET. 


[EALLEKERE 


Not Working, 


[SHRIRANGAPATTANE. 


[SALLENAHATTT 


Notworiing 


[SHAIRANGAPATTANA 


[SALLENASALLT 


NorWorking, 


[KRISHNARAIPET, 


(SANDINOLE 


Net working’ 


[KASHNARAFET 


[EARIMARAPURR 


Not Working, 


[KRISHNARNPET 


BNAHALLY 


Hot Working’ 


[KRISHNLARAPET 


[KANAFALLT 


NotWorkire, 


[KRISHNARPET 


[KRISHNARAIPET 


IKANAHALLY 


Not Working. 


[ReERT 


Not Working, 


[RISHNARAPET 


[SARANGI 


No Working 


[KRISHNARAIPET 
[MADDUR. 


COOPERATIVE 
[MALVALL KRiDL — Nor Working 
[MAIVALL KRDL Hot Working 
[MADBUR Rows Not Working, 
[MADDUR ROWSD Hot Woriond, 
[MADCON ROWSD Not working. 
[MADOUR CTorENATME | NatWorkis 
[MANDYA. KNDL Not Workint, 
ARNON. ROWS Not Working 
(3274 [MANDYA, [MALVALL RDWSD' Not Working 
3275 |MANDYA. [MAWAL RDWSD, ‘Not Working 
3706 [work inivc ors NetWork 
SET (WANDS ARVAT Wt NotWoring, 
3273 [MALVALL KRIDL Not Working, 
[ ENE FowsD gr Working 
MALVALLT [CMKSMUTRSTUST, [ NotWorkins, 
[MASALUT [CANKANULAGUDU RDWSD NorWoring, 
JMANDYA —[Maivauy [CHRAMULASUDY RoWsD Not Working, 
[WANDYA DENT ID HALASAHRLLT [EN NotWorking, 
(MANDYA MALVALT [HaDLi Rowsd Not Workin, 
[AANDYA. Jus [HOU NADL Hot Working, 
[ARNON AVANT El REND Horo 
7 [MANOVA EM aes RL WotWortin 
3288 (MANDA MALVALLT (api RoWsD Not Working, 
3289 JMANDYA [MALVALL [RITTANAHALLY XRIDL Nor Working 
C3290 | MANDYA JMAIVALLI [ROSAHALLY RoWsD Not Working: 
3291 [MANOVA [ANALY [usr UR ROWS Not Worting 
3292 {MANDYA. [MALVALLT [KASGAIPURA. Rows | NotwWorkine, 
3293 [MANOVA [ava RU RDS Not Woiting 
3258 [MANDA [MAEVE [ALEUN ROWS Not Working, 
3295 [MANOVA [AVAL RAUNT RowsD Nat Working, 
3296 [MANOVA MAREVALL [SUCONT ADL Not Workig 
3297 IMANDYA. [MANA RUN KRDL Not Working. 
[3298 [MANDYA [MALWALL [KYATHANANALL RDWSD Not Working. 
13299. IMANDYA [MALVALU (MAREHAL KRIDL Not Working, 
3300 (MANDYA RANA [MIKKERE RowsS Not Working, 
330 IMANONA [ANALY AER RDWSD Hor working 
3302 IMANDYA [MALVALY [NIDAGATTA RDWSD Not Working, 
3 MANDA MAINLY [NIDAGATTA. ROWSD Not Working 
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IMALVAUL 


Hot Working. 


3505 [AiDvA. 


[MAiVALT 


Not Woking: 


l 

{ 
ET 
[ 

[ 


MAUVAIT Nor Working’ 
3307 (MANOVA [MALVAULT Not Working. 
3508 JMANOYA [ALVA Not Working 


[ETRE 


(NAVAL 


Not Working’ 


[3510 [vasora. 


[matvAttr 


YATHAMBADI 


Not Working 


NorWorkine. 


sar [anova [Mavaciy Xam 
[3312 [MANDYA- [NAVAL pi Not Workifg 
3343 [MANDA (PANDAVAPURA —HORRSANAGTT Not Working 
331 [MANOVA [anova (GANADALU otWorking 
3315 JMANDYA [NAGAMANSRT [BHIMANAEAILT FDWSD Not working 
3315 [MANDYA [NAGAMANSALA ROWSD Not Working 
917 [MANDY INAGAMANCGALA ROWS Hot Working, 
38 JMANDVA [NAG AMANGATA. KRiDL Not Working 
3319. [MANOVA [NAGAMANGAIA [AdichuncharogiilOssoh Bhavanay Oren NotWorking 
3350 [WANDYA. [NAGAMANGAL [Achinctanagir(fathaiced oTHens NS Working 
3321- [MANDYA (NAGANMANGALA. MRIDL Not work 
3302. [MANOVA [NAGAMANGALA ROWED Not woiking 
3323 [MANOVA (NAGAMANGATA ROWSD. Not Working 
3374 [MANDY (NAGAMAHGALA KRIDL Not Working 
3355 [VANDYA. [NAGAMANGALA KROL Not Working, 
3926 J MANOVA NASANANGALA. KRIDU NorWoriing: 
3377 [MANOVA [MANOVA Rows NotWorking 
3328 MANOVA (MANDVA ROWSD Hotwoiing 
[3315 [nanos [ANDYA FRIOL Networking 
3330 [MANOVA [MANOVA ROWSD Hot Workiog 
3337 [MANOVA (MANDYA ROWS No Worklng. 
3357 (NANDYA [MANDYA [PAUBINAKERE’ ROWsD Not Workidg 
J [MANOVA [MANDYA [THUSINAKERE RDWSO Not Working 
3334 [WANOYA. [ANOVA [HUSINARERE KNOL Not Working 
3935 [MANDYA [MANOVA VEurUR 7 ROWSD Hot Working 
3338 [MANOVA [ANDYA (ET NanuRu ROWSD Not Working 
3337 MANOVA [MANOVA VelNuR YEUNORY ROWSO Not Working” 
3338 MANOVA (ANOVA [ELvOR. eivurs ASRS Baden KRIDL NotWlorking 
3335 [NANDYA. [NAGAMATSRS [ARAN onnanahoii KROL Not Workin 
3340 [MANDYA (NAGAMANGAUS NONARERE [CDIALPHALT ROWSD Hot Woking 
33a [MANOVA INAGAMANGALA DAVARANATATIT [oadh; ROWSD Not workin 
3382 [MANOVA [NASAMANGALA ADASANALIT [AN pata AOWSO- Not Workin 
3343 [MANOVA (NAGAANGAIA [KAUNGANAHATLT Rows0, Hos Workin 
3313” [VANDYA [NAGANANGALA. KALNGANAHALLT [THRUNATAPURR ROWSD Not Workin 
335 [MANOVA (NASAMANGALA [KARADAALLT [Koradaal ROWS Hot Work 
3305 [NANDYA [NAGAMANGALA LALSNAKERE [Murua raha KROL Not Workin 
3547 [MANOVA [NAGAMANGACA [UPPADAMADT [eertads madera ROWSD Not Work 
38 [ANOVA [NAGAMANGAIA [HAFADANAHALAT [Doddajakia nati COOPERATE Not Workin 
239 JMANDNA PANOAVAPURA INA [oinia RDWSD Not Workin 
3350 [MANOVA PANDAVAPURA [HALLLESEOY [Sotonshoiy Rowso Not wokin 
3351 [MANOVA [PANDAVAPURA CENTER Hacboedir ROWSD Nor Workin 
3552 [MANDYA. (PANDAVAPURA HAuiLESEDU [MENGKA KRIDL Not Wo 
3353 [MANOVA [PANDAVAPURA (HALLIESEDL rrshalh KROL Not Workin 
3354 [MANOVA (PANDAVAPURA [HARA NennehchNospaid FADL Not Work 
3353 [MANDYA [PANDAVIPURA (HONAGAEATIT ET Rows Hot Workin 
3356 [MYsiRU [HUNSUR [UNAMATHURU [aie pe joa] Copenie Not Workin 
3357 (MISURU MONSON [UMMATHURG [Ummathun Kio Not Work 
3358 [MYSURU [KNSHNARMANAGARA —[EHERYA [MANDIGANAHRIET Dept. Tender Not Working 
3359. [MYSURU (MESGAOADEVANKOTE —JHAMPAPURA [Manchansbal Dent Tender Not Working 
ENT] [HESCADADEVANKOTE —[HAMPRPORAL [Mancha natal daansNop sey Dept. Tender Not Working 
336 [MYSURU [KASENARATANAGARA —[HONNENANATIT (Monnenatall Dept Tender Not Workin 
3983 (NMYSURU KRSHNARMANAGARA —REGGERE Fosurskatahals Dept Tender Not Working 
338 [MSU [KRSHNARANASARA —[AUANDEVANAHATIT (Mseotlu KROL Nor Wetling 
3388 (MSU [KRISHNARAIANAGARA —[SIODAPURA [eS wderakab KRIDL Ne Works 
3385 [NVSURG. [KRISHNARNIANAGARA —[ADAGURU [Speers Coopers Not Working 
Ee Im [AFSSADADEVRNRGTE JHAMPAPUR HRMPAPURA Gorenine NotWonine 
F587 [MYSORE ivsuR, [ANANDURL [Arandurs Dept Yonder. NorWorking 
3368 [MYSURU [NYSORU [ANAFIOURU [Hundawadl Dept. Tender Not Working, 
3565 {iSO (MSURU Fey [MURUDAGATY Dept Tender Not wong —| 
3370. [MYSORU [YSU [SOPAAPURA [ANAGALY Dest Tender NotWorking 
37 [Nun MrsoR [SOPALSURG [SOPAAPURE Dept-Terder NotWring 
3372 [MYsUNU [MSURU [SOPAIAPURA [MUGANAHONDT Dept Tender Not Working 
3373 [MYsORU [MYSURU [SOPALAFURA Dept Tender” Nor Workirg 
337 [MYSURU [MYSuRt [ASAPURA Co-oparntve Nat Workin. 
3375. JvsORU [MYsuRU JAVAPURA. Dept Yonder Not Working 
3376 [MYSURI [NvSURU [EUNAPORE Dept. Tender Not Working’ 
3377 WYSURT [YSU (SIODALUNGAPURA. Dept Tender Nee Working 
3378. [MYSURU [HESSAOADEVANKOTE —[ALANANALIT [TS Not Working 
3379 [NivsUnc [HEGGADADEVANKOTE — [MANAMAILT KL Noi Work 
3380. [sun MESGADADEVARKOTE —JALANARRTH KROL Not Working 
3384 [MYSURG [vsuRt [SATURN [TN Ro Worklig 
3382 [NvsuRU (MYSURY (HoSarunOl [CTS Not wore: 
3333 [YSU [NYSORL LavapoRA ARIDL Not Workin 
33s [rvsoRd (NYSORY TvaPURA KRDL- Nor Working 
3355 Misunu [MYSURU DAVAPURA ] KRIDU Not Woking 
3356 [NNSA MASUR [SINDHUNATIT oT Hof Woring 
3387 JNYSUNU [RYSURU [SOMESHWARAETRT ROL NetWorkirg 
3388 [MVSURC [sun [SOMESWARIPURA Jol NotWorking 
3349 JMYSURU [NANSANGOE FARADANANALI [CN Not Woriirg 
3349 [MYsURG [MYSORU (VRIAIMANGATA. Karol. Not Working 
[C3557 Emisunt MYST. [WAJAMANGATA KRIOL Nor Working 
L332 [wisn [MNSUR [YADAROLA RIDE Not Working, 
[3393 "fivsUAU (MYSURS ADAKOLA KRIOL Not Working. 
[EE [Mrsunuy [UNSuR [sucerE KRIDL Ro Working 
3395 SUR (HONSOR —Tsiuicene RID Not Working 
3 sone (HUNSUR, [Sere Kaiot Nor Working 
33s (Msn [AGNSGR [BUGESE KRY Not Working” 
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| 3398 INvsURU 
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KROL 


Not Working. 


339s (MYSURU HUNSuS LiGERE UPPARAVALLT SAID NofWoriig 
13400 (MYSURY (NANIANGUD Te [Debyru KROL Not Working, 
3301 [MYSURU [NANTANSUD [DEARASANSRIL [Devas Topcon Not Working 
402 JNAVSURL NANANGUD [DEVARASANAKALL [OSVARASANANAT Kol. Nor Woking 
3403 [MYSURU [NAVANGUD [DEIRRASASAHAL Es opr Yerder NorwWorking: 
404 (MYSURS NANANSUD [OEVARASANAHALS [SOUR KAD Not working. 
3405 {MYSURU MANANGUD [DEVASASANABALT [eoScPURATSSOR KROL, Not Worline 
[ETA ETT RVANSID [OEARANNAARAFITT eee Notworkine 
{3407 [YsuRU, [NANUANGUD, [DEVARAYASHETTIPURA Deot Tender Not Working 
3208 PANSURU’ (NANUANGUD XFIDL Wot Working 
F2aos JMNSUAY [NANANSUD KROL Not Workine 
3310 {MYSURY NANIRNSOD WADI NatWonirg 
sat MSU [NAIANSUD KROL NofWorking 
sas J [NASUANGUD, KID Not Working 
JETER ETN [RTANSOS TN wocWorking, 
418 [MNSURLT [RANIANGUD KnioL Nei Woring, 
3445 [MNSURY [NANIANGUD. NRL Not Working 
sais [Mvsuny [NANIANGUD KRIDL Not Working 
3427. [MYSURU NANIANGUD [HARADANEHALL KRDL Not Working, 
[RasuANGUD [HEDATMAE [Cr Not Woking 

NARIANGUD HEDNALA KR NorWorking 

[NANIANSUD [HESGADAHALIT KROL Nor Working 

NANIANGUO [HESGADAKALLT KAD Not Working 

[NANIANSUS [HENMMARAGALA. SRD Not Woring 

en [HEMMARAGALA Dagt Tender Hot Working 

[NANIANGUD [SUUAHATLT Det Tender Not Working 


[NANVANGUD, 


KROL 


Not Working, 


NANIANGUD, 


KRDL 


Nt Working 


[NANUANGUD 


KRIDL. 


Not Working, 


KRIDL 


Not Working 


[ANIANGUD 


KRDO 


Not Working 


[NAMUANGUD, 


KROL 


Not Working. 


(NANIANGUD, 


[RSUVINARALT 


Not Working. 


[NANUANGUD, 


[NEMPISIDDANATTOND 


Not Working 


Not Working. 


[PIRVAPATHA 


[BETTADAPURA. 


IRNVAPATNA. 


[BETTADAPORA 


Dept Tender 


Not Working 


[SIRNAPATNA 


[CHAOPARADAHALL, 


Co-operative. 


Hot Working. 


[PRVAPATNA. 


[CHAPPARADAMRLLI 


Dest. Tender 


Nor Working 


PIRVAPATNA 


[CHAPPARADAHAILI 


Dept: Terdar 


Not Working, 


[PIRNAPATNA. 


[CTTANAHAILT 


Dent: Tender 


Hot Working 


[IRYASATNA 
[SIRNAPATNA. 


[AANDITHAVALUI 


Dont Tender 


Not Working 


HANDTMHAVALL 


Dept. Yonder 


Hot Working, 


3465, 


[PIRNAPATNA 


[MITNEHESBAGILG. 


Dept. Tender 


Not Working, 


IRVAPATHA 


Dept Tender 


Not Working. 


3362. 
3463 NY 


[PIRNAPATNA. 


Co-opertive- 


Not Working 


[se lweoid 


KRIDL 


Not Working; 


[C3ass [MSU 
3466 [wisoRU, 


Dept Tender 


Not Working, 


ee ESOVDANA OPAL 


Oeot Tender 


Not Working 


3467 |MYSURO, 


(SETTAMALLI IMUDUKATHORET 


Pet Tender—T 


Hot Working. 


ETT Jest RUKRURGR, Pes Tendar—[— NotWorking 
igo [Nin [Ku DoriTender | —Notorkin 
370 NURS Peer Tender [—Norworkine 
EE EM asi Tender] — NorWorkie 
EET Deo Tendor —[—NotWorkir 
a J TRARSIPOS Dep Tender —[— Not Working 
3474 JNNSORd [FSARSPUR Doo Terdsr | NstWorkiny 
3475: \NYSURY |Y NARSIPUR Dept Tender Not Working: 
36 INNSUR [FHARSIPOR es Tends J NotWorking 
377 [VNSUR [NAnsUR Dee Taner [— NorWokor 
3478 |MYSURU |i NARSIPUR Dept Tender Not Working 
ERT [ENARSPUR Deore —NotWorting 
ETA CET Fnassiun Perr Tender —[—NotWoring 
saat [MUR TNARSIPUR Pep Tender {Nit Working 
EE Fhussisus Peotone —[— storks 
ETN TET TET [GRONATHT Pes Tender | — NotWoig 
ECR [Nascour ARORA Pepe Tender —[—NotWoriing 
Sie [iieunlr [UNASSPUR otaTreued Sep Tentar—]— Networking 
S8 [MUR [ENARSIPUR ROTNESNA. Dee Tense Notworie 

PETA ETT Fr NAneoR OTHESA. Peer Tender {— NorWorkine, 
3488 ‘| MYSURU VT NARSIPUR [KOTTHESAIA Dept: Tend Not Working. 
Sigs JNNS0ad [NASSP UR CIT Der Fedor | —NotWoriiie 
ETE TARO [vaDAPUSS, DeocTander [— fetWoriie 
Sor wus [rRARSeUR iucuau Dect Tonder [Not Working 
SD [MYSUR [ENARSIPUR [MUGURG Deft. Tender Not Working 


38 


Grama Panchayat 


[MuGUR 


Dept Tender 


Not Working’ 


Jerse 


[ThARsIPUR 


(SONARATHAPURR 


nwsund 


[TNARSIPUR 


[SOMANATHAPGRA 


Dest Tender 


No: Working. 


Deph Tender 


Not Working. 


JbySURG [FsRsiPUs, sOsE Dept Teiier” Not Woriing 
[MSURU [THARSIPU [Sosa Dept. Tender No Working 
[AYSURT [WARS PUR TOSDDRFGRR ant Fender Not Working 
[wvsUny [TNARSIFUR [AAGERE Dept ender NorWoriing 
[sun [FHARSIPUR (URAAGERE Dept. Tender{—NorWorking” 
[MYSuR [rnansiun rd Depf Tender Notwcriihe 
[MSU [FWARSIPUR [OCGUAGERE Dept. Tender Nof Working 
[MYSORL [TNARSIPUR Varad Dept Tonider Not Working 
[SURO ET Dept Tender Not Working 
[sur [Hvis KRDL Not Working 
JMYSURG (KALIVURU KRIDL Not Working 
[KETHUPURA KROL Not Working 
Just rcsuro 77 FAD Norwiorting 
[TNARSPUR [RANGASANAODRR angarsihacuir kniol Not Working 
[YSURU [THARSIPUR SOSAE [Sole Un KRiDL Not Working 
[NSURL [TRARSIPGR [Sosa [Sos Unis ip Not Working 
rvsURG [THARSIPUR [MUMBA [BorrmaravsvanaraTi KAIOL Not Working 
vu [TNARSIPOR [UNBAA neal KNiDt Not Working 
ET [TNARSIPUR (THUMBALA [anba KAD NotWoking 
Tae ಗಾ Te 
3515 [YSU ps NACHENAHATIT [Yachenahsti Kot NotWorkine 
3517 JMYSURD [NARSIPUR [MADAPURA [Nodapurar Sooper Not Working 
3518 [MvsuRY [NEGGADADEVANIOTE [BIDARAHALLT [xanchanatl Dept: end. Not Working 
3519. [MysURu HeccAnADEvANKoTE — [HIRERALL [MIREMAIN Av Dept Tender NotWorking 
5520 [Mist coaD SANG woe EIT) Dees Tone NoMiorre 
B57 [MYs0n (MEGSADADEVANOTE  [CALLAMBATG [RALASUR Dept Tender Not Working 
3522 [MNSURG MEGSADADEVANKOTE  [MUMBASOGE re Dept. Tender NorWorking 
3523 [MVsURD [HESGADADEVANROTE —[ANNURD [Keone Jor Notworkine 
3524 [MiSORO -NEGSADADEVANOTE —[SNMARSTANTE [MANCHESOWDANAHATLL KRiDL NotWerirg 
3535 [Mun [HESSADADEVANKOTE  [BIDARAFALLY [errmoRU [nor NotWorking 
3528 [NYSURU [HESCADADEVANKOTE —[BASMPAPURA [HOMMARASALL KRG Nol Woriine 
3527 [NSURU [HEGGADADEVANROTE — [NANCHIPURA. Kohegals KAD Not Working 
3528 [MYSURU [HEGGADADEVANKOTE [vNGE Eres KROL Not Working 
3525 [MNSURU MEGSADADEVANKOTE —[RVATHAMARALIT athanaholi MRD Not Working 
3530 [URL [HESGADADEVANKOTE —[SACARE [Sogore Knol Not Working 
3533 [NVSURU [HEGGADADEVANKOTE —[EHEEMANAHALLT Udavanagar lnciis Nagar] Co operstive Noi Woikins 
3597 [ivsURY [FNARSIPUN (MADAPURA [Madarurs Copenh NotWonki 
3533 [MYSURL, HUNsoR [ASPATHPESTAT, [HOWL ATTE CoSoerative Not Workin 
3538 (NVSUNU HoNsuR BARNIKUPPE [sani KRDL NotWorkin 
3535" [MVSURL, [HUNSUR [BEEAGANAHAIIT [Dodashunas KNOL Not Workin 
3536 Jvstind [HONOR [CHIKUNDA 7 KRIDL Not Work 
3547 [MYsURu HUNSUR [CMCRUNGA [Cnilcunds kno NotwWorki 
3538 [vsURU HUNsUR (OHARMAP URE [oharmapc KROL Not Workin 
3539 [MYSURT [RUNSUA [SOVINDANAHATT KROL “Not Workin 
3540 [VYSURU HUNSUR [SOVNDANARALU [chiciaunsur KRDL Not Wok 
331 [MYSURU [HUNSUR [KANAGOSU, ansgodu KHOU Not Work 
3542 [MYSURU uNsuR HARAVE [Nioduru Moodastoopeid Dpi. Tender NerWorki 
3543 [MVSURT (HUNSUR [HARAVE [Modus Paduvas k Deg Terder NotWorki 
3544 [vsURU HONSUR [HESSANDURD [Beara KNDL Hot Workin 
3545 [MYSURU [HUNSUR [RESGANDURU odor KNOL Not Working 
3546 [Mrs [HunsuR [HEGGANCURY eee ARID Not Working 
3547 TMYSURU (NUNSUR Je [Myiamburu Tipr Tender Not Working 
3538 [Wis UnG HunsuR KARIMUDOANAHALIT KARIUDDANAHRTTT Cooperat Net Working 
RATTEMALALAVADI [ATTEMALALAVAD Cooperate Not Working 
Notworkioy. 
fromagumbs Not opin 
(estoshours Not Wodkig 
ANUGANANRT TT all Not Worknic 
3554 Jyvsuiu HUNSUR [MARADURU' Hagaranahaih Hot Working, 
3555 [NYSURU [HONSUR AULA Shir vury Dept Tender NorWerking 
i UNSUR [TATTEENE [Wer gras Dept Tender NorWorkirg 
3557 [wYsusu RAN weird [ Hot Working. 
3599 [MSURU [esiecsinsdes [MAVATHURY JUNGAPURA Dept Not Working 
3559 |MYSURU IKRISHNARAJANAGARA _ [MAVATHURU |PUTTASANDRA Dept Not Working 
3560 [MYSURU [KRISHNARAANASARA —[MAVATRURT VENGALAMNTANAGICS Dee NotWorking 
3551 [MYSHRY HONSUR [ONARMRPURE. [orsrmais TTS NorWorNing 
3562 {YUU [NANIANGOD [oevaNURG ensSinszod Dept Tender Hof Working 
3563 MYSUAL [MvsuR LAYIPURA. layaper Kio NorWoiiing 
3564 [SUR [TNARSIPOR [SOMANATHAPURA [NACKAAPAT Fes Hotwerkice 
3565 [MYsuR [HESSADADEVANESTE—F-BerTURY [Beli Devi Tender Hoi woikirg 
3565 [itvsuad (ESSADADEVANKOTE | CTHOLAT [HADANGRU. KADL Nor Working 
3587 [Mond [Husson (ASPATHRECAVAL [Aspare Kava [TS HofWorking 
356 [uisunl Jhissun Joma KROL Noi Waring 
[3ses Tuvsuny HUNSUR [ASPATHREKAVAL [Slonofli RID Nos Working 
3570 [MYSuaU JHUNSUR (Benkinurs Dept. Tender Not Working. 
3574 [tavsURt [UNSURE [KARNAKOPPE [Harrahs Cooperstne Nor Woikicg 
3572 [Mrsuni [NONsuR [MDLURY, ion ರಾಸ Not Working 
an A Tn EE 
3574 isnt [KRistnARANASaRA [DORNAHALLT [chowahan Dep Tender Not Working 
3575 {iyvsuRU [KRISHNARAJANAGARA [oon [Doddekoppatu Degt.Tender NotWoiking 
ETH ET RISHNARAPNRCRRR [SPORE Tepe Nor Wenieg 
L357 MSU KRISHNARATINAGARA | TiiPPORU [Deczenafiait. Dept Tender Not Working 
3578 [MSR [KRISHNARATANAGARA JANWANABATIT [Natanshai Orie Not working 
[3595 RNSOR RRISHNARAIANASARA —[GANDHANAHATT [ScerraaiGandhanraiRcoraiT Ko Hiceworkins 
3590” INNSURY KRISHNARNANAGARS —JGANDHARAHAIT Gandha natal Cifiers ot working 
[355 TMvsiRd AISHNARAIRNAGABA —[HOSAOTE [Rogicrc KROL Rotworking 
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13582 {MYsuRU [KRISHNARAJANAGARA [NMRLE Not Working 
3588 IMYSURU [NVSURU JANANDURU Dest. Tender Not Woine. 
3584 {MysuRU MYSURU [ORANAGALL, Dect Tender Nor Working: 
ns iiieund SET —SORGRN CHR DTT NotWoring 
[se ison EU [SONGRALCHAMR DemTender RerWoriiig 
{3587 [Msuel [vSURU [HAROHALII MELLAHALY Dest. Tender Not Working 
3508 {MYSURU ETT [HAROHALD (ELSA) Dest Tender Not Working, 
EATEN NSU ana Pest Tenor Ret Wore’ 
eo YarsoRt (TET Jue Pepe Tender Footing 
3591 [MSURG [vsons [SINDHUVALT Det. Tender Not Working, 
3592 HuNSURU [SUR Nota Dept, Tender RorWorkrig 
3593 (MSU avSURY [SNOHUAT Dept. Tender Not Wolk 
3594 INNSIRY ENT Ne KACL HotWorine. 
3595 [MYSURU [vvsURU [BARC [CES NorWorng. 
3598 JMYSURY SUR [UoscoRy Rol Hos Working 
> [ RE en ನಾ ಗ 
396 [MYSURY [vsURG (VADAKOLS TS Not Working 
3999 [NYSURU NANIANGUD [DASANIRL KROL Not Wering 
3600 (NrsURY, [NANRNSTD [osuRU KAD Hot Working 
sol. [SUR NANIANGUD [OPUS Tost Tender NotWoning 
302 [MYSURY [NASUANSUD RDALATURA. KROL Not Woiting 
3603 IMYSURY, [NANIANGUD [RUDALAPURA. KROL NorWorking; 
Pei eT 
3605 (WYSURU [PIRVAPATNA [ATRNGuDU. RRDL NotWorking 
3606 [MYSURY FIANAPATHA. svURUPrE RDU RorWoiting 
GET (MNSURG [PRNAPATNA [ATNEHESBAGILG [CTS HotWorking 
$eo8 [MrsuRd [ENARSIPUR. MALNURG Det Tender Not Working’ 
ETN ETM [FNARSIPUR [MUTTHALAVADT DepeTonder NotWiorking’ 
3610 [MYSURU [FNARSIPUR, [THALANAOU Dap. Tender Not Working 
ae [MYSURY (TNARSPUR BSNETMMATG WRioL. Hot Working 
ae12 [NYSURD, [ENARSIPUR [MAUNA KAD Not Working 
3613 [NSURY, (TRANSPUR [MUTIHALAVADI KADL Not Working 
ota [MYSURU, [FRARSISUR. RANGASAMUDRA Dept Tender Not Working 
361s (RACHON [SNDENGR HEDAGHINLA Desi. Tender Not Working 
3615 JAACHUR. [UNGSUSUR [MEDAKINAL Dest Yonder NotWorking 
3627 RACHUR [UNGSUGUR, (MEDAKINAL Dest. Tender Not Word 
2618 [RNCHUR [UNGSUSUN [NAGALAPUF, Dept. Tender Not Working 
3619 RACAUR INGSuGUR [NAGALSUR Dept. Tender Not Worl 
3620 [RAICHUR [UNGSUGUR [NAGAPAL Dept Tender Hot Workin 
3621 [RACHOR [RACHA [VAPACDINN 7] Dept Tender Not Work 
3622 [RAICHOR [RAICHOR [YAP ALOINNY [Bursidipad Dept. Yonder Not Work 
3623 RACHOR JSNDENUR ADA ದಣಿ Dent. Tener Not Worl 
3624 [AAICHUN [SINDHNUR BADAEF Dent. Tender Not Workin 
3625 {ANCHOR SINK [BADARU (immapur Cams. Dapt.Tencier NotWorkl 
5626 [RACHOR [UNGSUSU [NEERALKERA, [Adeviohovt Dept Tender Not Workin 
3627 (RACHOR [UNGSuGUR, eAioOnoT (sckeati Dent. Tender Not Working 
3628 [ANCHOR [iNGsuSUR [PADocD Door. Tonder NotWorkin 
9629 JRACHUR [INGSuGuR, PADODOT arsjanthi Dest. Tonder Not Work 
3690, (RAICHUR [UNGSUSU [PAIcoco Nodame WRIDLSC BTS [Not Workin 
3691 [RACHUN [UNGSUGuR [RODALSANDA UK. (Tosiabercsr Dei Tender NotWorkl 
3652 [NACHOR, [UNGSUSU ROUDALASANDK. [oisgatta piptTonder Not Workin 
3633 {AACHUN [UNSSUSUR (ROUDAABANOA [Rodaabands Tovars Dept Tends Not Wor 
3654 IRAICHUR [UNGSUGUR [SANTHEXEUUR. [Musikadakuntd Daft Yonder Not workin 
3635" [RACHUR [ANI ARO ade r Dept Tonder Notworking 
3696 (RCHUR [MANN [ARS FrotSce & SP {Network 
3637 [ANCHUR [MANN JATNOOR Dept Tender Ho Working 
3638 (RAICHUR [ANY [SHOGAVAT Dept. Tender NotWorking, 
3630 [ANCHOR [MANN [BAYAGWAT RIDLSCS &TSP | NotWorkine, 
3600 (RACHUR (MANY [CHAGABHATT Det. Tender NotWoring’ 
Gea [RACHUR [MANY [CHNEAKOTNIEAT Dept.Terder ‘of Working 
3607 (RACHUR [MAIL [CNCHARANT Gert. Tender Not Working 
3693- (RACHU [MANY [GANA DINSY Dept. Tender NotWorting 
Sed JRACHUR [MANVT [SORIA KROL NeiWorkng, 
3605 (RACHOR [MANN [GORKA. KAD Hot Working. 
3646 [RACHUR [MANY ORAL Dept Tender NotWorkng, 
367 {RCHOR EN [HALAPURA Dept. Yonder HotWoring 
3618 [RACHUR [MAN KARYT Dipt. Tender NotWoriine. 
3649 (RNCHON [MANVT ARV Dept. Tender Hot Working 
2 [rice rss ce pienso Nefoning | 
3692 JRACHUR EET ERA Dept Tender Not Worving 
[3a {coor EN [nevis Der enser | —NotWockni 
3653 |RMICHUR ET [IRE HANAST Dept Tender Not Working 
3654 (RACHU [MANVT [ SUDADINGST Dept Tender NofWorking | 
55 [RACHA [SINOHORL Ca Dept. Yonder Not Work, 
[ese [cus SINDHNUR. [BAPPUR. Dupe. Tender Not Working 
3657 JRNCHOR [INOHNUR. [BASSAPOR Dept Tender Not Wore 
3658 [RACHUN (SNDENUR [OEVARRSUST Dept. Tender Not Working 
36597 (RAW [SINDHNOF [DEvarsGUD Dept. Tondsr Not Working, 
3660. JRACHUR [NDHNUR [DEVARASUDT Dak. Terie Not Working 
3661 [APCHOS [SNONRUR [OEVARASUD Dept, Tender Not Woriirg, 
3652 RACHUR [INoNNUR. (OHADESUSUR Dept. Tender Not Working, 
3 TET SNOHNUR BrADSUSUR er Tender | Networking. 
266 [RICHIE [SINDHNUR [SANCNHINAGAS. FRbisce &TSP | NotWoikioe 
3665 (RACHUR (SNDHNOR [GANDHINAGAR Dep Tener Nor Working 
3666 JRAICHUR: [SINDHRUR es Dept. Tender Not Working 
3667 (RAICHUR (SNDENOR SASSAPUF Dept Tender Norworking 
668 {RAICHUR [SNOHNUR. [SUNon Dept Tender NorWorking, 
3699 JFAICHUR SINDKNUR (SUNOS Det. Tender RorWorkine, 
C0 CHUA [RAiCHUR [SUA Gas Namen Cane Sept: Tender NotWorking 
{367s RACHUR (SINDHNUR JSUNIALL [7th Wie coop Dent Tender Not Working 
3672 RACHUR [SINDHNUR [SUrUALL (Guna Dept. Tender Not Working 
Gers [icHOR [SINDENUR (GUNA [Hosni iors EAS | NotwWorting 
C3678 JRACHUR [SINDHNOR [HOSALL E1 Siripuiem Sunction Dept Tender Not Workng 
3675 TRAicHUR [SINDHNUR [Hosa 2. [Amaraours Dept Tender Nor Working 
36 [aici [SINDHNUR |posatu 73. [Hanumanagors Camp Dept Fendi Nor Working 


po 


[SWDHNUR 


KRIDLSCP &T5 


Not Working 


[RAICHUR 


[SNDENOR 


Kaibrscoa Top, 


NorWoriiog. 


30 JRRicHUR 


[SNOHNUR 


[HosAL e5. 
IAWALAGERA 


Dept Tender 


NotWortirg, 


3680. [RAICHUR 


[SINDENUR 


[awa LaGeRa 


pL 3581- [RAICHUR 


[SWDHNUR 


(MUEKUNDA 


KRID-ScP & TSP 


Not Worktie: 


KRIDLSC & 757 


Nor Working 


3682 [RAICHUR [SINDHRGR pees Dept Tonder Not Working 
[3853 JpIcHOR [SINDHNiIR. Ipeanahatd Dept. Tender Not Working 
3654 [RCIA [SNOHNOR. Derk Tender Not Working, 
3655 [RAICHIR ]swDHNuR Dest. Tender | —NorWorkiig 
S6BS [RAICHUN TTT oat Tender Not Working 
3687 [RAICHOR [SNDANOR Dest Tender | —NorWorking, 
Seay [RnicHon [SNDHiNoR Dept ander NorWeriing 
3659 [eAIcHuR [SNDhNUR Dept Tencer Hot working 
35% feACHOR aN Dest Tender Not Worfiog 
3851 [RACHUR ET Dest Tender NotWorking 
3592 [RIcHOR JMaNyI [KAPPAGAL Dept Tender Not Working 
398 [RACHA [MAN uror Dept. Terider NotWoitiig 
3694 [RAGHU MANNA [MALAT Dest Tender NotWorking 
3555 [RACHOR [atv atar Dept Tender NotWariing 
3696 [RAICHUR Ma ET Dept Tender Hot Working 
3607 JRAICHOR [ain (HEER WANVT FROLSC? & TSF | —NorWorking 
see [coo ai [ER Dept Tender Newel 
Goro TRAICHUR [atv [FAMRNA ALTON Dept Fender Not Working 
700 [RAicHUR [Mav [PANANAKATLUR, Dapt Tender NotWorting’ 
STO JRACHDR [AN [PAMANA RALLUR Dep Vender Not Working 
3702 [RNICHUR ANN PANANA KALCUR Dept. Tender 
ACHR WET Dept Tender 
[aN Dept. Yonder 


3705 [RACHOR. 


Dept Tendar 


HotWorking, 


3706 [RACHA 


Tiwi 


[MANY 


Dept Tender 


Not Working’ 


3707 [RAICHUR 


Dept. Tender 


Nor Working” 


Dept Tender 


Not Working’ 


Dept Tender 


NorWorking 


[SANGAPURA 
[FORAN DINNY 


Deot Tender 


Not Working. 


71 [RACHUR 


Not Working 


3722 [RNCHUR 


Dept Tender 


Not Working: 


3733 |RAICHOR 


Dept Tender 


Dept. Tender 


Not Working’ 


Dept. Tender 


Not Working, 


KRIOLKIOSK 
BASED WP) 


Nct Working 


3738 [ANCHOR Dent. Tender Neiwering 
Dest Yender Not Working 
[RaIcKUR Dept Tender” Not Working 
[RACHUR Dept. Tender Not Working, 
RAICHUR Qept Tender NorWorkng 
3740 [RICHI Dain. Tender Not Working 
S74 [RACHOR [MARCHATAT Dept Tender NorWorking 
3742 JRAICHUR [MATAR Dept. Tender Networking 
3743. [RACHUR [RNCHUR (MTIMALEAPOR Dent. Tender Now worilig 
3748 JRACHOR (RAICAUR [MITTMATKAPUR: Der Tonder Not Working, 
3745 [RACHUR. [RAICHOR [SFAKAWADI Dept Tender Not Working 
37a [RACHUR [RCO [SINGANODI Dept Tender Hor Working 
3737 JRACHUN [RNCHUR [SINGANCOOI Pepi. Tender Hct Working 
3748 [RsICUB. [RNCHUR SiNGanoD Dept Tender Not Working 

3709 JRAICHUR. (RACHOR DestTender “J Notwioting 
3750 [RAICHUR |Mannn KRIDL Not Working 
3751 JRAICHOR [DVADURER KRIDLSCP ETP | Not Working; 
3752 [RNCHON [DEVADURSA. Devt Tender Noi Working 
3753 RACHUR. Jovibusca ರೋಣ Taner Notwoiking 
3754 [RNCHUR [DEVAOURSK Dept Tender Not working 
3755" [RAICAUR [DEVADURGA ರೀಂಿಂರer NorWorking 
3756 [RACHUR BevaouAcA Deri Tender Not Woking 
3757 [RANCHI [OEvADURGA FRDUSCP & TSP} —NotWorking, 
3758 JRACHUR DEVADURGA Dept Tender Not Works 
3759 [AMICHUR [DEVADURGA Jewien Capea Not Working’ 
3760 JRACHUR [DEVADURGA IMATADKAL KRDL Not Woking 
3761 [RAICHUR: [LINSSUSUR [ANEHOSUR KAIDLSCP &75P Not Working 
sre [RACAOR —unesueun [ANRGSEADSTOT opted |News 
3763 [RAIcHUR [UNSSUSuR CHTTAPURA Dept Tender Rot working 
3767 RAICHOR. Nessun: [OVARSHoOPUR Dept Todor Norwoikig 
375 faAIcHOR ncsvaus DEVARBHOOPIR, Dept Tonider Nor Woiking 
[3766 Rcuur iNesvein [OVARSHOOPUR Foca [Noro 
ae facts UNSSUGUR. (SORFSAL Dept Tena NciWorkii: 
[3708 |RACHUR. UGS 0SUR |SouDocR Dept Tender Not Working 
3765 (RACHUS JtiNesucuR (S0uD00R Dept Tender Not Working. 
3770 [ScHoR insu [Sounocs ರೇ NatWiorkie 
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RAICHUR NSsUSUR. [eUNreot [Gora Tanda. Dept. Tender | NotWorking 
AICHUR [iNcsusun leuwrcol 5 SRDS ATS {Nis Working 
RACHOR UNGSUSUR [Suwrsor ranckinat De Tender | HotWorking 
[RAICHOR [uNssuSUn [GURSUNT [Guru's ES NorWokine, 
RAIHUR NSSUSLR [HANRVATAGT [sivas] De ander [Horan 
RNiCHUR ETeT [BAKAVATAGL [Rnianal Cast Tender | NotWorking 
RAICHOR [UNGSUGUR HAKAATAGT rsa Ten Tender | NoWorking 
JRaicHus [inesucun HONGCAT arrsival Pest Tender | NotWorking 
[ACHR [unssueun AAPL Wench Part Teider [Not Worting 
RAICHUR NESUSUN [enl [starmads Dep Tonder | — NetWork 
FHVANOTER [SMARPUN [ANANSI Arran RDWSD Not Working 
3702 |eHNAMOCGA HADRIVATY [ASARADASCLT [reomcsnai FRIDU Hot Working. 
3783 (SHVAMOGSA [HADRAVATY [ANAVERI raver Deo Not Working 
Sn ONO re ee 
3785 JSHNINOSSN [SHBORVATT [ARAHATEOLALS [RMBARAGATTA ನರ No working 
{ ENE HADRAVATT [ATNSUNDA [satiate [TN ior workioe. 
3787 [SHVAMOGSA [HAcRAVATT [HOLEHONNORU [sober KTS NoWiorking 
EIT [SHADRAVATL (HOUEHONNUR ores’ Dest Norworking 
37s ARDRAVATY [GRESAL Bommensral Dept Net Working 
30 NISARANL earns Dept Not Woiline’ 
or [rruivAY Fotis Dot Not Working 
39> [ATTUR sn ogee [77S Not Working, 
3793 [IAVANANST arckoos NADL Not Work 
3794 [TAVANANDY [arsiocor [TN Nat Woking 
3795 JSHVAMOGGA [acuvisE [Asse St Tender [—NctWorking 
5798 [SNNAMOGSA (AGUMSE Agore Dep Tender | — HNorWoriing 
3797 JSHNAMOGSA [ARK] [Alsrahl ope Tandes [Not Working 
3798” [SHVANOGGA (AREHALL ವಾತ Dect ander | NorWorking 
3795 [SHNANOGSA [oevaNGl DEVANGL Dept Tander [Not Working 
5800 [SHVANOGSA [SUDoExOPR [SUoDEroPFA. Pest Tender —|— Not Workis 
G01 [SHNANOSGA Gere Havagereiatie WL Hoc Woriine 
802 [SHVAMOGGA ANNANGT [ANNANGT Tepe Tender —[— NotWorkiog 
Gio [EHNAWCSGA [MESARAVATIT [Magara [TN NotWoring, 
3904 [SHVAMOGGA [HUDURU [rsuDUR Pept Yonder —{—NotWorking 
3605 [CHNANOSGA [SUNNADATSEPA aderand na est Tender —[—NotWorkng 
3405 [SHNAMOGEA SHVANOGER [ASSALAGERE. [ABSALAGERE, Dept Tender —[— NotWorking 
3807 [SHNANOGSA HNAMOGGA [ASSALASERE [Sherrarrambapirs Kou Not Working 
3808 [SHVAMOGGA, HNAMOESA (ASBALAGERE urasody kno Nor workin 
3005 JSHNAMOGSA [SHVAMOGGA Err icnravie KID ‘ot Work 
3510 [SHVAMOGGA SRNVAMOGGA [CHORD [Chord KROL NetWork 
Gia [SHNAMOGSA (SHIVAMOGSA [HARAMAGHRTTA. Hararmagnat WNDU ‘ot Workin 
Goi [SHVAMOSGA [SHVAMOGGA. ONAGAVALL esdea's KROL Not Work 
3813 JSHNANOGSA [sHIVAMOGGA [KONCAENANATIT [Seoransiors, KAD ot Workin 
Gena [SMNANOGGA SHNAMOGGA [MATLAPURA aohat-ShoviColo KWo Nc Worki 
325 [SHVAMOGGA [SHIVAMOGGA [MATTURU, [actus KAD Not Workin 
se1E [ENVANOEGA [SVANOEGA SNExADURL Sontaka 39d KROL Nor Wok 
S437 (SHNAMOGSA SORASA [ckanDracUTT knot oc Workin 
3615 [SHVANOGGA sonASA. [OVAVANALAILS ನಂ Oop NotWorkin 
3935 [SHVAMOSSA [SORASA [OYAVANAILLY [Scmrsnanal NOL Hor Workin 
3020 [SHNANOGSA SORABA [ARIEL aris Spear [Not Workin 
Goa (SHVAMOGGA [SORABA Rul ura co operntivss—[—NotWorkin 
3n22 [SHNANIOGGA Soran KODA dain KROL Not Workll 
G25 [SHNAVOGGA [SORABA UPPAGADE B Ty KROL ‘ot Workin 
3624 [SHIVAMOGSA [SHIKARIPOR. RARGGOPPA TT ADL Precea[— NetWork 
3625 [SHVAMOGSA [SHADRAVATI [SNGANASAANE [Spansiragora Dest ot Workin 
3526 |SMVAMOGGA [BCADRAVATT SNGANASIANE [Sngsnamane. Deo Not Working. 
3827. [SNNAMOSSA [SHADRAVATT [DARAAUANALLT [SNDARARNL LG Dot Not Working 
3528 |SHVAMOGGA [BKADRAVATL [VEERAPURA. Neerapura Kio NotWorking. 
3825 [SHNAMOGSA, [HOSANAGARA, ES [KENCHANAA { Dept. Tender Not Working 
2630 [SMVAMOGGA. [HOSANAGARA ipeoNPeTE, Borne Dept Tender —[—NotWorkine, 
331 JSHNAMOGSA HOSANAGARA. [PronreTe [Govan Dapt-Tonder —[— Noi Working 
F832 [SMVAMOSGA [HOSANAGARA SONAL SONALE Dest Tendo — | NotWorking’ 
3639 [SHNVAMOGSA SAGAR [RCPURN [ACHAPURA Deg Terdar | — Not Working. 
334 (SHVAMOGGA AR ANANDASURR [ANANDA URN Dest Tender —[—NotWorking 
Gass [CHNAMOGGA [SAGAR [ANASDAPURA [Arardapurs SNS Colon eee Not Working 
3835 [SHVAMOGGA. Aca EEMANACONE [HEENASUSONE Dept Tander Ty Net Woriing 
3697 [SHVAMOGGA Dept Tender | Not Working 
SHvANSGGA [CTS Not Working. 
[SHVANIOSGA Not Working 
3940 [SHNANOSSA NorWorine’ 
Seti [SHVAVOGGA) WIDL Not Working 


3942 [SHVAMOGGK 


Dent Tender 


Totes 


Gada [SHVAMOGGA RINARPUR Des Tondor [Not Working 
Gra [SHNVAMOGGA (SGIKARPUR Dept Tender —[—NotWerking, 
3x5 [SHVIMOGSA [oHADRAVATI KRioL Not Working 
2846 [SHVAMOGGA VSHADRAVATI ರಾ Not Working’ 
Fea? JSHAMOSSA [SHADRAVATI er Not Working 
nas” [GAVAMOSEA [BHADRAVATI Den Not Worting, 
325 [SHNAMOGGA [eHADRAVATI Der NctWorking 
3950 [SHIVANOSSA [SRADRAVATL Sol NotWortiog 
Ges3 [SHVAMOGGA \BaosavaT Dep it Working 
3852 (SHWAMOGGR [BKADRAVATT (TAVARAGATTH. Det Not Working 
333 [SH VAMOGGA [NOSANAGARN [MUDUSOPPANRGARA, KRDL Hor Working 
3654 [SHNAMOGGA [SAGAS [SOWTHAMPLAA. Pept vender —[—NotWorking 
3s Jouvavocan SAGAR [rRheu IR TRIES Sere Tender —[—Notworiing 
3456 [SHVAMOGGA Er RENEULURU [RENELOR Kol Nor Working, 
357 [SHNANOGGA [SAGAR ರಗ apt Tender —[— NorWorkitg 
[3558 [SHWANOGGR [AGAR cdo, Pest Tender —{—NorWorking 
3559 |SHVAMOGGA [SAGAR [MASURS Cooperatives Not Working 
[3o60 [SHWANOSGH. [AGAR [SADT KRDL HstWoiking 
3set [RANAMOGSA [SAGAR [year Pept Tender | NorWorkig 
362 [SHWAIMOSBA [SAREE [ASFA SOCAL Derr Tender | —NotWorkirs 
2563. ISNNAMOGSA SFIKAReUR DB BFANAHGLL Dep Tonder | NorWorting, 
[3st [SHNAMOSSN [SARPUR [BVAGATT Deri Tender | —NotWorkine 
3565 (SHNAMOGSA SrlkaEUR jer vats Cap Tender —[— Norwckin 
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3856. [SHIVAMOGGA (SHIKARIPUR JSUDDADA THUMPAINAKATTE _[Madagsranataiii Dept. Tender Not Working 
Casey [sHVAnGGok EET [sanac SASAKI Det Tender —| Nat Working 
[Sees [SHnnioGe [SMR [EAROGOPEE [RAROSOFPAL Devt Tender —{— Het Working 
[3353 [SHVAMOGSA [SHiiARIPUS Jssocoesa (ATHISVLU Dept. Tender Nor Working 
G70 [SHiVaMOGGA [ncSsiPUR [SODoANAROEPR [HALE CODDANATSET Dept Tender | NofWworking 
3871 [SHVAMOGGA SHIKARIPUR [KORATIGERE HULEGINAKOPPA Dept: Tender Not Working 
3372. |sHiVAMOGGA (SHIKARIPUR [KORATIGERE (MAYATHAMMANAMUCHADD! Not Working 
3873 [SHIVAMOGGA ISHIKARIPUR MATTHKOTE (NINBEGINDHI-— ns: Not Woikins 
3874 [SHIVAMOGGA [SHIKARIPUR [MUDUBASIDDAPURA Dept. Tender Not Working, 
3975 [SHVANIOGGA SHARIF (MODUBRSIDDAPURA Dept Tender {Naw 
3876 [SHIVAMOGSA |SHIKARIPUR [SALYRY Dept Tender Not Working 
3877, (SHIVAMOGGA ISHIKARIPUR (SALURY Dept. Tender Not Working 
3878 [SHVAMOSSA [SHiKARIPUR [HADASANI DeptTender Not Working 
3879 [ShvAMMOGGA ETE [HADAGAN Dest Yonder | —NeeWoriing 
3850 [SAVANIGGGA SurRIPUR [PSARLACHATTA Dept eider [Net Working 
3881 SHNANOGGN SHVAMOGER ARANASATLY FT Not Working 
3882 |SHNAMOGGA [SHVANOSGA jNiprice KROL Not Working 
3583 [SNUAMOSSA SHVACSCA rice ARGU NotWorking 
3884 [SHIVAMOGGA [SHIVAMOGGA [PURUDALY Dept. Tender Not Working 
3885 [SHNAMOGGA [SHVAMOSGA Dept Tender Not Working 
3466 [SHVAMOGGA [SuVAMOGOR Dept Yonder | —NotWarting 
3887 [VANOGGN SONAR [Ns Nor Workin 
3856 [SHVANOSGA [SORABA Ope NorWorking 
SHNAMGGGA ORAGA Dest Not Working 
hivaMoce Poros Fae Tord | —NorWoine 
SHNTANIOGA [SiR PUR [asianatair ROWSD RotWorking 
SH VANOGGA. [suIKAnIURY HUULENAATTE Capt Tender | —NoiWoring 
[SHIVAMOGGA [SHIKARIPUR HAKKINAXOPPA |BALURU Dept Tender Not Working, 
AMANE [house Dept Tender | — Not Weing 
RAIANE ANANE Dept Tender [Not Woking 
[SHIRANIEO PTTADARIIT idadaier Dept. Tender } Not Working 
RITTADANALI pavecapors ) Dept Tender —|— Networking 
TADAHALA OTTADANALLT Dept Tender —|— NotWorking 
(MARYA Dapt Tonder —|—NotWoriing 
Dept. Tander Not Working 


Dept. Tender 


Dept Tender 


NotWorking 
Others Not Working. 
oer Hof Working, 
(SIDDAGANGAMATA, Dept Tender Not Working. 
[SOAPAIAPURA CeptTender NotWorking. 
rsoer Tepe rendar —[—erwenia 
[Yagachihattl Dept Tender Not Working, 
[Somanahaiii Dept Tender Not Working 


[CHNAYACANPATT 
[CHIRNAVAKANRALLY 
(CHIENAVAKANKAUI 
[CAIKNAYAFANHALLT 


3927 [TUMAKURG 
3928” [TUMANURU 


[CHINAVAFANHALLS lena DepiTender Not Working 
3930 [TUNAKURU [CKNAVAANALLI —JFANDIKERE [KANDHIKERE KROL Not Working 
39 [PUMAKURU JCHKNAVAKANAUI —[MATHIGHATTA redrahall Dept onder NstWoikig 
3993 [TUMAKURU [CSIRNAYACANKATLT —[THEERTHAPURA. [SARASHIDUNATT DepiTencer NetWoaing 
3933 (TOMARURL (CHKNAVAANHALLT —HHEERTHAPURA. [DODDARAMFURA CeprTender Not Working 
3934 [TOMAKURG FTURUVEKERE [SONTUNFUR. [Nac vanahail ರತ NotWoiking 
[URUVEFERE [KoDaS SHALL [Kocogthali [ys NotWorking 
FUROVEKEnE FODAGERALIY orekere aT Bthers Networking 
3937 [TUMARURU [TURUvExeRE [MANDAGA [angsnahaii Dept Not Working 
3938 [TUMAKORL [PAVASADA PAVAGADA FURAN ROPE —JKADAMRIASINTE Dept. Tore Not Wok. 
3939” [TUMANURU PAVAGADA [PAVAGADA RURAL) IROPPA) Dept. Tender Not Working 
3550 - UMAKUIRY [PAVAGADA RvAPTE Dapr Tender 7 

3982 [TUMAKURY PAVASADA [vaeTe Capt: Tender Notwoikng | 
3942 {TOMAKURY, [PAVAGADA [RYAPTE Dept Tender. Net Working: 
3945 JUMARURL [PAVASADA YATE Dept Tender Not Woriing 
39 [TUMANURU PAVAGADA [SASALOFGRTE Dept Tener NotWorking 
335 JUMARURU [PAVASADA [SRSA RUNTE Dept erder NotWorking 
3545 [TUMANURU (PAVAGADA [VADANAEALLT ನಂ ಗಂಗನ NEtWorking 
3997 {TUMARURD [PAVAGADA Je ರಾಧ Tender Hor Woriing 
3998” [TUMAKURU [PAVAGADH VADANAKRUU KifoL Nor Working 
3339 [UMAR FAVAGADA- VENEATAPURA Dept Tender NetWork 
3950 -[rUMAIURD [PAVASADA VENKATAFURA Pept Tender Not Working 
3351 [RUMAKURG JPAVASADAL VEATAPURA. Dep Ternder NotWoriiig 
3952 [UMAKuRU [PAVASADA (VENKATAPORA” Poot. Tender Not Wong 
355 IRMARURT PAVASADA MABE Capone NotWoriine 
eee [ENSADR [peop rSanTDRS. op Tenier Forwodre 
3555 [RMRRURG [PAVAGADA JVRUPASAMUDRT. Dept Tender Wording 
39s rUNARURL PAVASADA [MRUPASAIAUCRA Dap Tender Not Woking 
{3587 [TOMARURU [PAVASADA NN HOSAKOTE Dept ener Not Working 
[3s5e [rusniots FAVAGADA -NHOsxoTE Dept Fender Nor Weng 
3355 FroMar URL [PAVASADA NN HOSAROTE KIRDL Ho Wong, 
3950 OMAKURU, (PAVACAOA [YN-HOSAKOTE KROL ‘Not Working. 


PAVASADA 


3962 [TUMAKUAU Dept. Tender: Not Working, 
3962 IrOMAKURU SRA [etuvarabail Dept Torder NorWorkire, 
3963 (TUMARURU: (SIRA [DODOAAGRAHARA [KENCHAPPANAHALLY Dept. Tender Not Working, 
30 PUMAKURU ISIRA [COPALADEVARAHALIE JSATNGANAHALL Dept. Tender 
[3965 {YUMAKURU [SRA [SowbASERE Dept. Tender Not Working 
[3966 {TUMAKURU. IRA [HENDORE KNOL Not Working. 
[C3967 UMAKURU. [SRA [HENDORE [Kerevags'a cicenahali. TTS Non Working. 
3068 [SUMAKURI SIA —[hevcore T KRIDL Not Working 
JUMAKURY [RONNAGONDANAKAEL KR Nor Working. 
(TUMAKURG [ADAUADAKL HOSRHALTTY Dept Yonder HtWorking 
[TUMAKURU HOSUR ALUVARAEALT Dept Taner No Working, 
(TUMARURU [uNSSSATL [HERURU, [TNS Hor Working 
MAKURL [PANSGANASALT Coop ist Working 
[TUMKUR STWERS Not Working 
PUMAKURT Daou Tender Hot Wiorking 
[rUNAKORU KADL Nor Working, 
[UMAKURU KRIDL, Not Working 
MAKURLT Pest Tender Not Working, 
[TUMAKURU DestTonder NorWorking 
DaptTonder MotWorting 
DeptToncor Not Working 
Dept Tender NotWorking, 
Dent Tender Hot Working: 
DARE Nor Working, 
[Cero NorWorking 


[HAGALAVAD 


Dept.Tonder 
DeotTender 
Dept Tender 
Dent Tender 


NorWorking 


CoOoeraive 


Not Working 


Not working 


Not Working, 


Not Working 


Not Working’ 


NotrWorking, 


NotrWoring 


Hot Working, 


roniea | 
[KUNG [CHOWDANAKUPPE 
une | 


vA) | 
[romaxuey [ica | 
uMAKund Nea] 


Not Working. 
[KODIGENAHAT 

KODIGENAKALY SoDporstiies —[—NotWorking 

[LODIGENAHAL. Dept. Tender | NotWorking 

RSRKONAKACL Dopt Tercder NotWorkiog 

[NADEMAYINAPURA Coopersiver | NotWorking 

[NDASAIE Cape. Tender NotWorking 

[ADAVAN Deg Tender [—NotWorking 

(VADAVANIT Beg. Tander NctWerkg’ 

[FUMArURT [vaDNUR ha Not Working 

027 [UMAKORT Pert: Tender | NotWorkine 


62s (TIMASURLT 


Dept. Tender 


Not Workin, 


l 
5029 {TUMAKURY 
\ 


4030 (TUMAKOR 


Dept: Teer 


Not working, 


2031 {TUMARURD, 


Dept Tender 


Hot Working. 


4032 [TUMAKURU, 


KROL. Networking’ 
4033 \TOMAKURY [MADHUGIRI ರಂ. ಗರ NorWorking 
038 [UMANUR [MaDHGiel Dept Tender NorWorking 
2035 (TUMARURG sADHUGIRY Dept Tender Hot Working 
2036 [TUMARURU [MADHUSIAI Dept. Tendor NotWorking 
2037 [MADHUSIRT Dept. Tender Not Working 
4035- (FUMAKURU [MADHUSTAL Dept Tender NetWorkne. 

a0s9 WoMAcuRd —uaciiucini Dept. Tendor | NotWorking 

amo (UMAsIRY [aADHUSIRI ep Tender Nor Woriing 
2041 ER [MADHUGIR KRIDL Not Working 
2002 [TUNAKURG [MADHISTAL Pept Tender Hot Work, 
oS HMRING AADHUSIRG Dent Tender NoeWoriing 

[300A {TUMAKURY [MADHUGIR Dept Tender Hot Working 
4045 {TUMARURG [uaoHuSiR Dept. Tender Not Working, 
696 {TUMASURG [ADHUSTAT Derr Tender Not Worn 
2047 [NMRRURI ARDHUGIRY Dept Yonder Nor Workine. 

C3035 (TUMARURT [MADRUSIRI Dart. Tender Not Working, 

aos [UMAKIRY ADHUGHRI ರಂಧಕ ಕಾರೇ Noi Working 

aso iromnsoRl acrceiRr Perec Notations 
3053 (TUMAKURU. [MADHUGIR (KODIGENAHALU [Kodiceretalt Dep. Tender Not Working. 
3058. IUNAKURU [MADHUSIRL JKSDIeeuHhtt [sodgenshin-2 lDandipura) KRIDL. Not Working 

PETEW RTD [aADNUGiRr NS [Gnnersnall See T —oiworking 

13054 ITUMAKURL [MADEIRA [KONDAVADI Dept. Tender Nor Working. 

ans Toweiint [sco HSTaceSALDIT Dest ander NorWoriins 


a4 


Not Working 


§ 4056 [TUMKUR CHNNAYARANHALt  [MUDDENAALtI ss'naysianabs Dei. Tender Not Working 
aos |rumikond [MADHUSTAT [PURAVARA Jobimals COOFPATRATVe Not Working 
3658 UMAKGRU [MADHGiRY [RSTAVALTT [reach Oe Tender Not Working 
4059 |TOMAKURG [MADAUGIRT [SIODAPURA [Sundiahals Dept Tender Not Working” 
3060 riimakuRt [MADHUSIRI [SIDDAPURS (MafaraviarRai KAD Not Woking 
305d [rusiAKOR (MADHUSIRT SIDDAPURA [Waribimranafsi Pept Tend Noi Working 
[3062 FUMARUND [ave [SIDOAPORA [dds AF Faion epi Tender Nor Were 
3065 [TOMAKURU. MADHUSIAY (SNGANAHALIT [ssurhveismrnanahati. Dept Terdor Not Working, 
does {UMARIRG [pavAcRos [Asien ——[DASANATAT Pep Terr RorWenine. 
3065 FToMAsORL (PAVASADA (ARASIKERE (SHOSAHALLY Dept. Tender Not Working 
a0s¢ [runny PAVASADA [ARaSirene DANSAMARATGILT Det Tender Not Working 
3067. [TOMAKDRU —TeavicaDA [ARASKERE RALARARNAHAIT Dept Tender Hot Wiking 
CENETOUTT PAVASADA [ARASIKERE ASANAFATY Capt. Tender Not Working 
4069 JTUMAKIRT [PAVASADA [ARASIKERE. [KONDAPURA Dept Tender Not Work 
4070 |FOMAKURY PAVAGADA [ARASKERE [TUM AKUNTE Dept. Tender ot Woking 
sor [UMAR SKA [VATHAGANATEE Dept. Tender Not Working. 
3072 [TOMAKURU) [PAVAGADA [BUDISETTA Dept Tender Not Working 
4073 [UMAKURG [PAVAGADA BUDiBETA Deri. Tender NotWorking 
3076 [TOMAKURU [PAvASADA [eYADANUR Des Tener No Working 
4075 [TUMARURY [BAVAGADA [BYADANUR Dept Tender” ct Working 
3078 [TUMARURG PAvAcaDA. [BYADANUR Dest. Tender” Not Working 
3077 [TOMAR AVASADA [CXPURA Dept Tender Not Woikin 
3078 [TUMARUR [CEPURA fF Dept. Tender Not working; 
075 [TOMAKURD RUNRAA Orhan Hot Working 
F680 [TUMARURG NUNNRIA Oa Not Working 
PertTender Hot Working 

aH PATNA [M. PATNA. Dept Tender Not Working 

3083 [TUMAKORY [asst [Ni HPATNA [BYACHENAFRITT DeptTonder NotWorking 
4089 [UMAR [Sussr [ARASHETTTRTET (KUNDARANAKALT CS Other Hot Working 
3085 JTUMARURD’ [euser [MAVINAALT [SAPO KRIDL Not Woiklng 
4086 [TOMAKURY [PEDDANAHALET EMATTISHATTE. Cooperate ‘Hot Working 

DestTender 


3097 [TUMARURU 


3088 [TOMAKURU 


others 


Not Working. 


2085 [TUMAFURU 


Not Working 


4090 FTUMAKURY 


081 |TUMACURL 


Dept Tender 


Not Working. 


Dept Tendir 


Net Work 


Dept Tender Nol Working 
Dept Tander Not Working 
Dept Tanda —NotWoring, 
Dap Tender Nor Working 
[ Dean —[—Norwaioy 
Dep Tendar NotWoiing’ 
3 apt. Tender Nor Working 
Dept. Tender NotWorking —} 
Dest Tender Not Wore: 
Capt Taner Ne: Woking, 
Dept. Tender Nor Working 
226 HUNAKIRT Dept Tanda Nor Worse. 
125 [TUMAKURY Der Tender Not wai 
MARURL [PAVASADA Det Tender NorWorking 
[roMiAKunt PAVAGADA Dept Ternir Nor Working 
FOMAKURI [PAVGADA Dest Fender NotWoriing— 
4525 [TUMARURY [tea Dapi-Tonder NotWorking’ 
3130 [TUMARUAG KUNST Dab Tender Not Working 
4238 [UMARURI [KUNAL PAYOR omens Nor Working 
i327 JuMARDA |oiicat TE FDL Nor Working 
3133 [TUMAKURG (DPTOR [ARAUSUPPE Omens Nor Working. 
2354 [UNARURG Toes [ivorne wpaDs NofWioriing 
435, [UMA [err ruses cman Sasarea] Ni Wciking 
3137 (TUMAXURU MPTOR MIADS, Not Working, 
4138 ncn [rPTUR Dept Tender Not Working” 
139 HuMardal] fneron Ppt Tender NotWorking 
130 rUMAKURt [meron M205 Nor working 
Re [PUMARORU [eros uerect Not Working 
3182 TUMARURY |neros Dept Tendér NorWoring 
413 [UMARGRG [pToR Dept. Tinie NorWorking 
es (FOMAKUAU [neon Opt: Tende: Not Wizkne. 
T3145 [UMARURD, [MPTUR [KUPPALY Dept. Tender Not Working 
2206 UMAR fpr Jrdreaco NUETECH Not Working 
4137 JTUMAKURY [NeTuR [MANAKIKERE, MS Scientific Not Working 
EEE ONARDRD [ipo [RSARNAGHTTE ep Tender Rot Woring 


45 


[rUMAKURU 


[MATHIHALLT 


Not Working: 


ITUMARUR 


NAGARAGHATTA. 


as Soni 


Nor Woking 


MUMAKURU 


SARTHAVALLT 


WS Sdentiic 


Not Working 


AUMARURU 


[SARTHAVALTT [NT Not Woikirg 
(FOMASDRU [rUMBKTR [AREGUUANAHRITT Spr Tonder Nos Waring | 
(TOMARURL FUNAKURY [BUSUDANAHALCT [rT Not Working 
[TUMAKURU [TUNAKURU [SANGONAHALLT [TS Nox Waring 
[EUMAKUNO. [ruMAsURd NELAFAL Dem Tender Not Working 
JTUMAKUSG [TUNAKIRY [SMNARAASRRRTU [TN Hot Working 
HUMAKURL [CNAYAKENHPET Papi Ternder Not Work 
JUNAKURU [CHKNAYAKANHACEI DestTender [ENT 
[runsAKURU [CHENASAGRESLL Co-Operiive NorWorking 
[UMAKURG [CARNAYARANHALLI Others Not Woking 
[TUMARURU [CHKNAYASANFEL Dept Tender Not Working 
[rUMAKURT [OKNAVAKARHALLT Dent Tender No Working 
WOMARURU [CHKNAYAKANHALL Dept Tender Not Working. 
[FOMARURU (CHRNASAKANHAIL DeptTerder Not Working 
(TUMAKURL [ERRNAYAKANHALT ರಂಧಟಂಗರೇ Not Working 
[TUMAKURU [EARNATARAEAGI — WHONSALAKATTE Dept Tender Not Working — | 
[TUMMAKUNG [CPINAVARNEALT ——[KENKERE Not Working 
(TUMAKURL [ENRRYACANARL ——KENKERE DeptTender HorWorking —| 
[TON AKORU [CHCNATAFRNEALL J MALLGERE ‘Not Working 


[TUMAKURD 


[CHIKNAVAKANHALAT 


[MUDDENARALTT 


Not Working, 


(OMAKORU 


[CHKNAVAKANKALAT 


DeprTender 


Not Working. 


[UNAKURU 


HURUVEKERE 


KROL 
Der 


Hot Working, 
Not Working 


Dept 


Nst Working, 


ier 


Hof Working. 


Dept 


Not Working. 


Peperder 


Not Working 


Dent 


Not Working. 


Core 


Not Working, 


Dept 


NotWorking, 


Dest 


Not working, 


OTHERS 


HotWorking. 


OMENS 


Moe Working 


[Marsvanths, 


OTHERS 


Not wor 


[Hiroe ens “sion —| 
—stworking —] 


[Nested eTender 


[OTTARA KANNADA MuNoeos | 
[urna ansaoa—|Muuosos ———| 
[UTARA ANNADA \munosoo 
[UTARA KANNADA 


even | 
Horie | TENDER [—orwarkis | 
[fiche coe eons | 
KRU [Not Woking | 


[ipstieve ioe ——hotWorkin | 

fataken oe | —Roiwercns | 

[ict working. | 

Not Workin 
[UTIARA KANNADA Not Wicriiri 

[UYARA KANNADA (ANKOLA Not Working 
[OTTARA KANNADA pe Hot Working 
[UTTARA KANNADA [ANKOIA Not Working 
[UTTARA KANNADA Hot Workicg 
[UTTANA KANNADA. Not Working 
[TARA CANNADA [Tergsr Not Working 
[UTTARA KANNADA. [Gone Networking 
[GTTARA YANNADA oni near Heh Schoo! Not Working 
[UTTARAKANNADA [Heri HorWerking 
[UTIARA KANNADA NATAL. [arstn Colony Networking 
[UTTARA KANNADA. [BHATKAL [Near icrdeswar Drains Not Working 
Ta ವ BT 
[TARA KANNADA [BHAT IRA TENDER. Not Working 
NUTIARAKANNADK SAKA SHR TENDER ‘Not Working. 
JUTTARA KANNADA [SHIRALT TENDER Not Working 
JUTARA KANNADA, [SHIRALL TENDER Not Working 
[UTARA KANNADA [KEsAROUT TENDER Nof Workiog 
[UTTARA KANNADA [KESAROULT TENDER NorWorii 
[UTARA KANNADA TENDER Not Working 
[UTTARA KANNADA. [HALNAL KRIDL. Nt Working 
[UTTARA KANNADA. [HALAL TENDEN Not Working 
[UTTARA KANNADA. Sura [yn Not Working 
JUTIARA KANNADA [KARWAN TENDER Nor Working. 
[ErAnaRRSNAoR [RRA FENDER SotWorine 
UTTARANANNADA ARWA [Shirwd TENDER ctWorking 
4229 |UTYARA CANNADA [KARWAR- [Near TodurSes Bird Coon TENDER Not Working 
4230 JUTTARAXANNADA (KARWAR [Madhewacs- ENDER Not Working 
3254 (OTTARA KANNADA. [ROMTA Soprinhcsaii TENDER NotWorking 
4252 [UTTARAKANNADA. [MUNDSOD incor TENDER Nor working 
2293 JUITARA KANNADA [wiuNDSoD TENDER NorWorking 
3234 [UTTARAKANNADA. [yuAccoD TENDER NorWiorking 
4235 |UTTARA KANNADA [SIRSL TENDER Not Working, 
256 JUTIARA KANNADA. ipsl KRDL. NorWorkrg 
3237 [UTARAEANNADA. (SASF TENDER Not Working 
3258 (UTTARA KANNADA [ss TENDER NotWorking 
2259 [GTARA KANNADA HATRT Tonos NotWioriive 
3300 {UTARANSNNADA Bara TENDER Not Working 
2241 [UTIARA KANNADA, [SHATAL TENDER NotWorkng 
4242 {UTIARA KANNADA [BHATKAL Co-Op Not Working, 
4243 {UNTARAKANNADA. [BHATKAL [MAVINARURVE TENDER NorWoking 
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[BHATKAL 


Hot Working. 


3263 JUTTARA KANNADA. 


[SIDDAPUR 


2S JUTTARA KANNADA HALvAL Nef Working. 
3245 {UTTARA KANNADA. RENAL TENDER Not Working 
2247 [OTTARA KANNADA [HALA KRDL Not Working, 
{3268 JUVTARA KANNADA KUNTA RT NotWorling 
3249 [OTTARA KANNADA [KOMTA. TENDER, Not Woking, 
3250 (TARA KANNADA, KUMTA TENDER Nor Working’ 
S551 [UVARA KANNADA KUNTA TENDER NotWorkang 
4252 [OTTARARANNADA JUNTA TENDER, Not Working, 
3253. [UTTARA KANNADA. (KUMETA 3 TENDER NotWorking 
[3258 [UNTARA KANNADA, [ANKOLA TENDER NotWorkite 
3255 [UrvARAANNADA [aNKOA TENDER Nof Working. 
4256 PUTARA KANNADA. [ANKOIA 0೦ No Woking 
4257, [UTTARA KANNADA [ANKO C0೦೯ Nor Working 
4258 [TARA KANNADA, (ANKOR TENDER Not Working 
3259 [UYTARA KANNADA [ANKOLA TENDER Not Working 
4260. [UNTARA KANNADA [ANOKA TENDER Not Working, 
4261 [UTTARA KANNADA (ANKOLA TENDER Nor Working 
262° [UTTARAKANNADA [ANKOLA (SHETAGERT Nm TENDER, Not Working 
KRIDLRICSK] NorWorking, 


iLaSt 


4254 [OTARA KANNADA. [HONNAVAR [KODANT KRIDL NotWorking 
3265 {UTARA KANNADA RUWTA AD ep Yonder NotWorking 
3256 -[OTTARA KANNADA Neital [KUNDARGT KRiDL Not Work 
Se Te 
3268 (CHIRKABALLAPURA [BAGEPATT [HO PAT RRDLPhaen WotWorking’ 
4289 [CHKRABALLAPURA ——[CHNTANIART [ANOOR Dept. Tender Not Workiig 
1270 (CHIKCABALAPURA —— JCRNTAMAN [OODDASARTON Dept. Tender NotWorking 
3274 [CHKRABALAPURA (CHINTANTAN RAGATH Dept. Tender Not Working 
4275 [CHNKABALLASURA KORLAPARTHIT [YERRANAREDOY HRT Dept. Yonder NotWoiking 
3275 JCHIKKABALLAPURA OTAGAL [SOPALAPURA Dect. Teer NotWorking, 
3274 [CHRKABALLAPURA [MORUSARTRTR [OHODDA KARACNAFATRTRTIT Ds Tarder Not Working 
3275 [CHIKNABALLAPURA [WCRUSAMATLA [GUDARLAHALLT Co Operati Not Working 
3275 [CHIKKABALLAPURA (MURUGAMAUIA [YERRANIANTPATIT Derk. Tender NotWorking 
ren Ems rr ano Terr 
4278 [CHKKABALLAPURA [eaRvad [BUCALAVARIPRILT Dept Yonder Not Working 
4379 [CHNEABALLAPURA [BAGEPALT PAVARERE [KOTHURUPALLI CROSS Dept. Tondor Not Welking 
ET ET 
2281 [CHIKKABALUAPURA ———[SAGEPALLT (PULAU, SAUALAVARPATG KRIDL Phased Not Work 
3282 [CHIKKABALLAPURA [CHINTAMART NAGAVAKOTE [RURUPALL ‘Co Operative. Not workin 
4283 [CHIABALAPURA [SAURIBIDANGR [ALAKAPURA [Dosdanoruimenehoi Dept. Tender Not Workir 
238 [CHIMCASALLASURA [SAURIBIDANUR BEVINAFALY (BEVINAHALLT ‘Co Operatic Nor Work 
285 [CHRKABAIAPURA [SAURISIOATIUR. [SEVINANALLY [CAECAMALLTERE Dept Tender Nt Workin 
3286, [CHIKKABALLAPURA [SAURIBIDANUR MALUNAYARANATTRILT [CHICKRHOSAHALAY Nt workin 
3287 [CAIEKABALLAURA [SUDIsANDA [HANPASANDRA [Pasa vodu Not Workin 
4288 [CHIKEABALLAPORA ——[SIOAGHATTR [XUIMSIGANAHALTT [CROSS Kip Phased Not Workin 
3299 (CHRKABAUAPURA [SIDLAGHATTA [THINMANAYAXANATDTT [ACASORRI Dept. onder Not Work 
3290 [CHIKRABALIAPURA SIOAGHATTA [THIMMANAYAFANAHALLT (ARADRHAGIT Dect Toner Niet Worl; 
351 JCHINKABALLAPURA BAGESALLI [IHIMANAPAULY [Sundaraii Co-Operative Not workin 
2292 [CHIKKABALAPURA [CHIKSALAPOR [MANCHNABELE [SUNOLAGURNT Dept Tender Not Work 
3293 [CHIRKABALLAPURA [CHINTANAAN [ANOOR [KODINALL (BATEARAIT ರಂಗ Tn Hot Workin 
4298 [CHRKABALLAPURA | CHINTAMANT [BHOOMISHETTHAIT [APA Co-Oporaiive Not Work 
4295 JCHIKRABRUUAPURA [CHINTANANGY (BHOOMISHETHHALT [BFUMISHETTIRTIT Co Operathe Not Work 
295 [CHIKKAGALAPURA [CHINTAMAN [SHOOMISHETTIHAULT [KAPALT Co-Operative Nor Woikin 
287 (CNIKKABALLAPURA——[CMINTAMANL [BNOOMISHETTINALT [SONAYARTAPAIT Dep. Tender Nor Workin 
4538 [CHKCABALLAPURA [CriNTAMAN INGAMPALLT [NERNAAILY Dept Tender NotWorki 
3253 [CHIKKABALIAPURA [CHINTAMAAN [RGANIPALTT [SAPD SG UNIT Dept. Tonder Nor won 
3300 (CIKKABALLAPURA [CHINTAMAN [KADADANANTART [ANKALANADRGU Kio Phase NetWork 
4301 [CHKKABALLAPURA ——[CHATAMMAN ATTARISUPPE [BAKTHARAHALLY Dept Todor NotWorking. 
2302 [CHKKABALLAPURA [CHINTANGAN [KENCHARLARALLT [SOUAHALLY Dept Torder NotWorkng 
4303 (CAIRRABAULAFURA [CHINTAMANT [MASTENAHATU [Hosun Kio Phase Not: Working 
4304 [CHIKKASALUAPUNA [UAVAD [KARNAPACRORUPAII Dept. Tender Hot Working 
3505 [CHIKKABALLAPURA [GUVADT [MADIKERE KRioLPhase Nor Working 
35086 JCHIKKABALIAPURA [PERAMACHANRHALLT (NAVNDRANALY PEDDURUT Dept Toner Not worili 
4307 [CHIRKABALLAPURA SANTHEKALLANALU [SURAPANAHALIY Derr Tendr ‘Not Wein 
3308 [CFIXKABAULAPORA. [SHETTIHALLY [SANDANRNDAPAILITET Dept Tender ‘Not working, 
3309 [CHIRKABAUAPURA [SHETMHAtLT AL ADHENA HAY Dept Tervor NetWarking | 
3310 [CHIKKABATUAPURA VAGAVAIOTE [YESAVANOTE Dart Tenರer Not Working. 
2312 JCAIRABALLAPURA (CHINTAMANY [ENIGADATE [uusee y KR Phase NotWorking 
A912 JCHRKABATIAFURA ——[GAURIBIDANUT DARASANDAFALY Y Deft Tender NotWorking’ 
[3333 JCHIRKABALAPURA [IGAGHATTA (BASHETNAIALL [PENDLVARAHATIT Dept. Tender NorWorking 
A JCHKRABALTAPURA ——[SIOUAGHATIA [VENFATAPURA. [BYRASANORA. Co-Operative Nor Woking 
4315 [CH KABALIAPURA [SIDUGHATTA [SANIGUNTA [ANEIPINKICOLONY Dept Tender Not Worblng 
3315 [CHIKKABALLAPURA SiDaSHATIA [SANNGUNTA [BALESOWDANAAAITT Depk Tender Not Working 
3817 [CHNYASALLAPURA [IDLAGHATTA [SARISUNTA. [SANGANARALT. Dept Tener NS: Workin 
2318 [CHIKKABALUAPURA [SANIGONTA. IVASAGERE Dari Tender Not Working 
3319 [CHIKKABALLAPURA [SIDLAGHATTA (GAMUIGUNTA. [VEMAGAT Dept Tender HotWoking 
3520 (CHIRKABALUAPURA [SICAGHATTA [ANGAMAKOTE [CROSS ICANT, CoOpersive Nof Working 
432 [CHIKRABALAFURA [SIDLAGHATTA [HAAMANTATLT [CSAUTHAKADAPAILI KRiDt PFasedl NatWorkng 
[332 [RAMRRAGARA [MAGADI (CMRKAMUDIGERE. [ANIGERE EPL. Tender Hot Working 
535 |RAMANAGARN [MAGADI [WATHIERE [SELAGARASOPPE Coopers Not Workin 
324 [RAMANAGARA ET] [NETHANAHATTT [NETHENARALT ರept. Tonder Not Working 
[RAMANAGARA [MAGADI [SANKIGATTA [SSN Oe Nerworking 
(RAMANAGARA [wasAoI sAsikiGkiTA NERALEKERE Degarinént Tender] Not Working: 
3 JRAMRNACARA FRNANRSER BAGUNBA [sani Fodenie FR NSFW 
3328 [RAMARAGARA [RAMANAGARA VRUTHIKERE buries kaioL Natworing 
3525 (RAMANAGARA IO ANNAPATHIR [BVA [BANDURU VALASEREPATVS. De NStWorkig 
3335” [RAMANAGARA [CHANNAPATNAL BVA [AALEHANRLT ನಃ ನರಾ Ngt Working 
3331 [RAMAMNAGARA [ANNAPATHAL [CHAR (BHODHAL ಲೀನ Not Working, 
3332 [RAANAGARA [CHANNAPATNA. [su HAY [ANBANITHRNDYA Bt Tender Nox Woking 
333 [RAMANASARA [CHANNAPATNE MH SVADARARAIY Hoc Others Rot Workin 
[4330 JRAMANASARA [CHANNAPATNA [HAROKOPPA. [unduns KRIDE Sf Workitig. 
[5335 {RAMANAGARA. [CHANNAPATNA [L8YADARAHATY L BYADARAHAII Co Operative Not Working. 
[3336-[RAMANBGARA. (CHANNAPATHA (SBYADARAHATY IKALCAPURA Others Not Working 
[WTEC [CRANNAPATS. [RARITY [YaDOARAnRTT eR NctWorine 


47 


13938 RAMANAGARA (CHANNAPATNA KODAMBALLY [KODANBALLT [A Not Working 
13339 JRAMANAGARA, [CHANNAPATNA [MAKALY [MAKAU ೦ Not Working, 
4340 [RANIANAGARA [CestibiasATHA IM BHALLY [ತಟಣಸಿವಿಸಿಸಸ ಲರ! Depanitent Tender | Not Working: 
238 (RAMANASARA ICHANNAPATNA. [MBHALY [Bevuru Mandya KRIDL Not Working, 
[23342 JRAMANAGARA [MAGADI [MATHIKERE [MATHIKERE Cereraive Not Working 
4343 [RAMANBGARA [MAGADY MATHNERE kD Not Wortitg 
2344 JRAMANAGARA ICHANNAPATIR uDceE [rabonars KRIDL Not Working 
13345 JRAMANAGARA [CHANNAPATNA [MATANAVAKANAHALLY [AVLANAYAXANAHALL Others Not Working 
1.3346 {RAMANAGARR [CHANNAPATHA [NASAVARA (DASEGOWDANADODD! Dept Tender Not Working 
3387 [RAMANAGARA (GANNAPATHA [NES ASANDRA [wlan Pert Tender Not Worirg 
2348 JRAMANAGARA [CHANNAPATNA [SoGAA oss ರಾಗ 
13399 [RAMANAGARA [CHANNAPATNA [VELETHOTADAHALLY (NELAMAKANAHALLY Co Operative Not Working 
4350 [RANIRNAGARA. inakAPURA Jacustu AKA Department ender]  NctWorking 
ST RANANRGRR. [ENAKAPORR (ACHAT ಸಪ [oN NorWorking 
2352 [RAMRNAGARA. KANACAPURA [BASAVAST [HATTExERE Dat Toner Not Working 
2393 {RAMANAGARA KANAIAPURA [CHEERY stegowdarsd radia fio Not Working 
2954 VRAMANAGARA ANAKAPURA [DODDANARALAWADT [CHNKAMARALAVED! Dept Toner Not Working 
353 [RAMANAGRRA ANAKAPURA [ODDAMUDAWADI [SINGASANDRA. Dept Terder Not Working 
[ 4356 [RAMANAGARA [KANAKAPURA [DODDAMYOAWADL [DOODAMODAVADI Dept Tander Not Wording. 
357 [RAMANRGARA [ONAKAFURA (EAROHALLT [HAMASANDRA, Dept Tender NotWoking 
P3355 [RAMANAGARA [KANAKAPURA. [HAROHALLT [HAROKALI KOTE Dest. onder Not Working. 
3359 [RAMANAGARN [EANAKAPURA [HONNIGANRHALIT SASATAPURA Dest Tonder Not Working 
30 [RAMANAGARA [RANAKAPURA [SOUANALU [KoreroreA Dept. Tender NotWorkig 
362 [RAMANAGARA EANAKAPURA [ASAT [CABS Dept Tender Not Working 
3962 [RANANAGARA [KANAKAPURA [RSDAKATET [EALASURD, Dept Tender Not Working 
3363 {AMANAGARAL [CENAKAPURK KODIMALT [ARAUIMARADADODDY oept.Tender Not Woking 
3364 [RAMANAGARAL ANAKAPURA KODIHAtT [MARASANDRA. Dept Tender Not Working 
3365 [RANANAGARA [RANAKAPURA RORCONGANARALT [ACUSHIVANA FRTIY Dept Tender Not Working 
4366. [RAMRNAGARA KANAKAPURA MULLAH. [KORAREHOSALLT Dest Tonde Not Working 
4367 [RAMANAGARA [NANAKAPURA [SHVANAALT [ARAL Dept. Terder Not Working 
3368 (RAMANAGARA [KANARAPURA (TSEXUPPE HORAASRIT ent: Tender NotWorking 
4365 [RAMANAGARA [MAGADI [ADARANGI [ACARANGL Dept Tender Not Working 
4370 JRAMANAGARA. [MAGADI [ADARANGY [THORERAMANIALT Dert:Tender Not Working 
a37 [RAMANAGABA [MAGADI [SACHENAHATTT [Buduoanapsya'7 S00 Derk Tender Nor woking 
375 [RAMRNAGARA, [ASAD [BANAVAOL (VEERAPURA. Dept Tender Not Working 
2373- JRAMANAGARA [MAGADS STTASANDRN N Dept. Tendor Nor worn 
4574 [RAMPNAGARA. aRGADT [KALARIKAVAL [HANUMANTHAVANAPAIYA Dept. Tender Not Workin 
2375 [RAMANAGARA [MASAO [EAN KAVAL thers NotWoril 
4376 JRAMANRGARA [MAGADI RALYA. [CHANDURYANATALL Copertve Not Work 
4377. [RAMANAGARA, [MAGADI [RANA [sri 7 KRDL Not Wore 
4376 JRAMANAGARA [MASAOY (MADABAL TUSINAKERE Dem. Tender NotWork 
4575 [RAMBRAGARA. (MAGADI [MADIGONCANARALL [MECALASALYA. Dept. Tender Not Workin 
4590 [RAMANAGARA [MAGAD [MATIKERE [MATHIKERE Dopt. Tender Not Work 
2364 JRAMANAGARA, [MASADI [MOTAGONDRNAFAIIT [Bsssvenataii Dept. Téndor Nox Workin 
3982 [RAMANAGARA MAAGAG! [SATHANOOR: [SYRANRALU Others Nor Working 
393 [RAMANAGARA. [MAGADE [SATHANOOR ondafai Ohers Noto 
4384 JRAMANAGARA. [MAGADI SATHANOOR elshercrali KROL Not workin 
2595" [RAMANAGARA [MAGADI SOUR [syadaranals Devt Tender Not Work 
4386 [RAMANAGARA. [MAGAD [souuR Solsro KRIDL, Not Work 
4387 [RAMANACARA [MASAGT HAGGIIEPE [SVAUKERE Cooperate Not wortin 
4388 [RAMANAGARA. [MASAD [ier ASANDRA [TALECERE Co-Operative Not Work 
4389 [RAMANAGAGA [MAGAD! ITHIPPASANDRA [rHiGALASA PALA DepartmontTender|  NotWorkine 
50 (RANRNRGARR [RAMANSGARA [SANiiRUPE Nenapurs ರಾಣ Not Wori 
4391 (RAMANAGARA [RAMANAGARA BIAGUNSA, [Sslagois MRD "Nor Working, 
4592 {RAMANAGARA, [RAMANAGARA [SILAGUMBA. [Doddonurdesudde Fores” WoL Hot Working 
4393 [RAMANAGARA [RAMANAGARA alASUMsA ombsiahea doddl {Boiapsanahali} KRDL Not Working 
TOS (RAMANASARA. [RANANASARA [Archicors [TS Nat Working 
4595 [RAMANAGARA [RAMANASARA. [oad KRIDL Nct Working. 
2396" [RAMANAGARA. [RAWANASARA [Annan othors Not Working 
2397 [RAMANAGARN [RANANAGARA [URAGALLYT Dept. Tender Not Working, 
356 [RAMANAGAAL RAMANASARA [HARISANDRA. Dept Tender Not working 
2395 JRAMANAGARAL [RSMANAGARA hadiavagiu WHOL Not Works 
[aao0-TRAMANAGAPA. [ANANRGARAL [sicnriur [NS Net Working 
2405 JRANANAGARA [RAMANAGARA [hirviyers SoddiMadspura KAD Not working, 
3402 [RAMANASARA ದ [CHANANASALI So Opeinine. NctWorking. 
R403" JNAMRNRGANA RASANASARA [eheechvrsd Kio. Not Working | 
1404. [RANANAGARN [RANANAGARA Hagsshat Ouhers Hot Working 
405 (RAMANASARA. [RAMANAGARA [VBSUTHIKERE [oevaRacoSS — Sept. Tonder Not Working. 
106 (VADSIR [SHAKPUR [ANAGI [ANAS Overs Not Working, 
1307 Waoslk (SHANPUR ET [Hosur oer NotWorking 
3408. [ADGA [SHANPUR [BAHAR [BUDINAL Dept Tender Nof Working 
4405 (vAoSIR [SHANEUR [SPAR Co Oreraine Hot Working 
4210 NVADGN [SHAHPUR [CHAMANAT Dept Tender NotWoiting 
aa13 WYADGIR, [SHAHPUR [GUMANAL DestTender Not Working 
4012 ADS (SHAHPUR [HArncuo UE Dept Tender Notworking | 
2415 [YADGIR [SHANUR [HATTIGUDOR Dept Tender Not Working 
isi laosif [SHAHPUR [HATHGUDUR '೦ಗen Nit Work 
415 [vAoSiR. Roun [rnicuous operate Not working 
ai NADSIR [SFarpuR BRAHINPUR Dept Tender Not Working 
817 ADS [SAMBORA [ISRANIMPUR DeptTender “Ne Working 
2418 ADSI SHABPUR KAROSGERA Dest Tender NotWioing, 
as19 ADS [SHaHPuR [OASGERA. DeptTender NG Wiring; 
4420 [YADSR [SHAuPUR [RARKASGERA DastTender NetWork; 
Gazi (ADS [SHiaHPuR KHSNAPUR, Dept Terder Not workii 
422 (YAcGR WET [wucscor “Roi Not Working 
423. [NAcGR. [SHANPUR [Mupsc0L DestTender Hot Working 
3424 WADGIR [sOrPOR [WASANGERA J Demrander NerWiorking 
225 VADGIR (SURPUR [WASANGERA Darter Not Woiiing 
ans NADIR SURPUR, (AGNI DeptTender Not Working 
[ETN CUCL [SURPUR [ASN DeotTender Not Woiking 
amas Kaoin UsPuR EMT ೋoender Ro Working 


oD amis 
323: ADSI [SURPUR [ALKUNT DeptTender Not Working: 
4430 ADGIR (SunuR [DeviPon Dept Tender Not Woriiig 
[NTE TT [SURF [DVAPOR DeptTender Notwoliihg 
[3332 Nae [SURPUR [SEDOAI MARI CoOperatlve Not Workin 
JETER TTT [SORPUR LOSUNDBHAYY DತprTender Not Working 
4434 [Acc ECT KOUNAL DeptJendar Hot Worn 
3435 [aDciR SuRPUR [MAANA Co-Operative Def [Not Wiking 
3436 ACSIA [vanciR, [MUDNAT RRL NotWoiking 
3337 [Vacs [SURPUN [ANCOR Fopentie NotWorking 
435 IADSIB. SURF ಕಾ Spender Net Woikin 
799 PROGR [snpoR Pegi Tander Not Working 
4450 fiADGiR SURPUR DeptTender Hot Working. 
321 [YADGIR [suneon DéptTender Not Working 
3402 [raocin [SURSOR DeprTender Not Working 
Ee Te [SURPUR Dept Tender NorWorking 
434 [VADGIN (SORPU KRIDL Not Working. 
3435 [ADI UReuR DeptTander NotWoriiie 
445 YAoSIR uRSUR SeptTendor Not Working. 
3267, faci [UReuR KROL Not Working 
ae AT 
3449 [YADGIA KROL Not Working 
50 [vADGiR RIDE Not Woking, 
sr NVAooiR Peprtener Not working 
452 [YADGIN DeptTender Not Working 
ವ ea 
2454 [YADG Devt Tender Not Working 
355 Taco DepTender Hot Workitg 
2456 [YADGIR Dept Tender Nor Working 
3457 [VADGIR aoc DeptTender Nor Working, 
455 (YADGIR [YADGiR Dept Tender Not Worcing 
459 |vADGR aociR Dept Tender NotWorking. 
460 [YADGiN NAcoin DaptTender Not Working 
451 [Aci [YADSIR Co-Cperath HotWorking. 
3462 [YADGIR [apolar Dept Tender Not Working 
4463. [YADGIR vaoci. Dept Tender Not Working 
3454 [NADGIN YASGIR [MUDNAL Dept Tender NotWorking 
2465 [VAOGIN vaDsin. RAMASANIUORA Dept Fender Not Waring 
4166 [acon ADS [SADAPUR Co-Operative Not Wont 
4467, [vaocii [YaDei NAAT Co-Cperive lot Working 
4468 |VADGIN [SHANPUR [BENDESENIBT KROL Not Workin 
3459 [YADGIN SHANPOR [SULSARAN KRIDL ‘Hot Woik 
3470 ADSI [SHAD UR [HURASAGUNDAGT KAD Not Work 
4074 (WADGIR SHAHPUN KHANAPUR [CS Not Workin 
2472 [ADSI [SHRAPUR KURKUNOA urkunds Not Not Wii 
4473 [NaoGin [SHAHPUR INARAL [Naiaiz KAD Not Workr 
4374 |VADGIN YAGGIR [ATOR Venkatesh KROL Not Workin 
3475 [YADGIN SUPUR JARKERA. [Arsors FT Not Wor; 
3470 [NAc ADGIR (CHINHAKAR [Bettndsl KROL NotWorklr 
477 WADcIn acGin [RANOKUN [Crinranpaii KROL Not Workin 
3478 [vacoin WADGIN ANDKGR andor KROL. Not Work 
48 (VADGIR YASIR (MOTNALT KAD Hot Workin 
4450 [VADGIR WADIA. [MUNDARGT Ty KROL, Noe Workin 
348i NADGIR Yavin [MUNDARSL i KROL Noto; 
4487 [YAOSIN [YAoGin (MUNDARGT [Mundares kriol Not Workin 
3483 (YADGIA VADGIN [pASPOL [3 KADL Not Workin 
[ITN 7 aDGIn asruc ತಾ KNDL- ‘Not Work 
485 [YASIR [SPAY HOSEA [RAAPUR (67 [CT NotWocking. 
348s [rAbIf SHRNHPUR [CHATHALT IMARANKAL DepiTender Not Working, 
787 [vain [SHAHPOR [DOHARNALT [DORNAKALT Dent Tender Rot Workng 
4436 [Yadoin [SHAHPUR [KONSANDA. Dapt Tender HotWorking 
455 [VADGIR [SHAHPUR (MAONAL Dept Tender Nof Working 
4450 [YADGIN [SHAHPUR Hothpeth Unies osc KRIDU Not Working 
4491 [VanGin [SHAPUR [pice Depttanier Hist Working, 
4492 (YADSIR SHANHPUR (ADANGERR CoOparati Not Working 
2353 [vacGih [SHAHPUR [KANCHINAL. Dept Tender Hot Working 
1454 vapGin [SHARHPUR [YATRA Depionder NotWorking 
1495 [YADGiR [SHAEPUR FTOKAPUN Co-orerative ‘Not Working 
4496 [YADGIN [SHAHPUR. [KODANANATALIT Dept Tender HorWorking 
4457 [VADGIR [SHAHFUR [BANTINAL Dept Tender Not Working 
3495 YADGIR [SHAAPUR INAGANATAGI [GANGANAT Pest Tender NorWorking 
499 YADSIN [SHAHPOR [NAGANATAGT [NASANATG DeptTenier NotWorkisg 
4500 [VaoSin [SHAH UR RUSTAPUR [MAHALROIN Dept-Terider NotWorking, 
3507 NNADGIN [SHARPUR RUSTAPOR Atl Cope Not Working” 
3502 HvADGIR SHAHPUR [SAGAR] [SAGAR Qthers Not Works 
4503 [YADSH [SHAHPUR [SHIRVAt [SRWAL DaptTondar Not workin 
4504 Vani [SHAHPUR [SHIRVAL. [srw] KRDL Not Working 
2505 NADGiR [SURPUR [OANNTRTEY Pepi ender HorWonkng 
4506 [vapoin [sURPUR [SRACHAPUR, DeptTonder NotWorkitg 
3507 [aan [Ru FreGGinRiti Det Tander Not Workin 
4508 {VADGIN [SURPUR [ARKERAIKY KRIDL Not Working 
3509 “[vaocin Jsupu [HAGRATSt Pept Tender Not Working 
4510 -NYADGR SURPOR (HEBBAL KAD NotWong 
[on fe ETI ers Ftc [Rowe 
3512 [YADGIR URruR [ACHAFNGON DeptTonder Nt working 
3513 [toca SURPUR TAAL Dect Tendar Hot wortire: 
3514-Hvavsih [SURPOR [HONBALKAT Dept Jender NotWorking 
455 [vaosin [SURPUR IKANASANDARATAITT Derr Tender NotWorine: 
516 [aoc [suneti [SUDA Dept Tender Howes. 
as haven ET [aNGtOoR DeotTender—[—NotWoring 
335 [yacoie [SURPUR IMAVINANATT DeptTender Ner Working 
Casis [yadaiR (SURPUR [ARNAL Dept. Tender Not Wording. 
3520 Nadas SURPUR [SONSinSTE Nofwoiking 
asm lrapsin [SURPUR Hansel Not Werfing 
3527 Vancik (sOReUR [KAFADAEAT oes Notwoie 
EER TTT Eur ARADATRc res RefNo 
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-[suRPUR 


INAGANOOR 


Not Working, 


[ET 


[SURPUR. 


INAGANOOR 


NorWorking 


(YADGIR 


[suRPUR: 


[RAIAN KOUOR, 


NorWorking 


ADGA 


SURPUR 


[WAGANGERA 


Not Working, 


NADGIR 


vaDGiF 


JARKERA UK} 


Deere 


Not Working 


NADGIR 


[YADSIR 


[KALEBErGUNDI 


DertTender 


Not Working 


ACG 


NVADGIR 


[XRIESELSUNDI 


DeptTenier 


Not Working 


ADIN 


ADSI 


TANKERA 


ರೇಂಗಗಿರೇ 


Nt Wortihg 


VADGIR 


ADGIR 


[KAULUR. 


Dest Tender 


Not Working 


Vaden 


YADGIR 


UR 


DepuTender 


Not Working 


(en 


[YADGIR 


[MADVAR, 


DaptTender 


Not woriing” 


YADGIR 


YacGis 


(MADVAR 


DeptTender 


NotWorking 


[vaDain 


YASIR 


DeptTender 


Hot Working: 


ADGA 


Dept Tender 


Not Working 


vAoSIR 


Dept Tender 


Not Working 


[YAoGiR 


Dept Tender 


NotWorking 


ADGA 


Dept Tender 


[SHAKPUR 


KRIDL 


Nr Working 


Not Working 


RNID 


Not Working” 


KRU 


Not Working 


KROL 


Not Working 


KRIDL, 


Nor Working 


KROL 


NotWorking 


KROL 


Not Working, 


KDE 


Networking 


RID 


Ho Working 


Kol. 


Not Working 


KROL 


Hot Working. 


(MADVAR 


KRU 


Not Working. 


[ADAGALL 


KROL 


Working. 


[ALORS 


Dept. Tonder 


Working. 


[ACURSK 


KROL 


Working. 


[LURK 


Dept. Yonder 


Working, 


AURSK 


Co Operates. 


Working 


[ANAVAL 


Dept. Tender 


[ANAVAL 


[579 [escaxot | 
Workin 
Working. 
Working 
Working, 
Working 
Working, 
Working 
Working” 
Working, 
Working, 
Dep: Toner Working’ 

KRIDL Wortine | 

[BASAKOTE, [BAoAM SrDperines Working 
RGNNSTE ADA Det. onder Working 
[BAGALKSTE [BADANAT (WTS Worting 
[BAGAINOTE [BAAS RIDE _ Working 
4505 [BAGAKOTE IBADAN attics KROL Working, 
4597 [BASALKOTE, [BADANT [yaricanch eb Working. 
3598. [SAGALOTE [BADAMI siral others Woking, 
4555 [BASANOTE, [BADAMI [okssseer KRIDL Woking 
4500 (BASALKOTE [BADANAI jarmmansiaei Othe Working. 
1601 [BAGALKOTE [BADAMI aasskoons KROL. Working, 
a507- [SASALKOTE ADAMI [ssichinc KROL Wong’ 
(es Meo ADAM avalirod ETS ories’ 
[3504 |SAGALKOTE [SAAMI [Kairkattt KRIDL Workin. 
3605, [BAGALKOTE (BADAMI [Sheepervart KRIDL Working 
[Caeos [BAGAIKOTE [Bacar ಗಾನ Oihers Working. 
[3602 {BAGAIKOTE, [SADAMI [Ksdarkopps Othe Working, 
aos [oasnxore BADATAL Eee kao —}—Wotine 
sos [scAlorE [SADAN atsnor Bae Tender Working 
3610” [BASAKOTE [SADANI iano orpors Working. 
Caen [BASAIKOTE [BAAMI okanur, KRIDL Working’ 
[3612 |BAGALKOTE [BADAMI [tatager Others Working, 
a3 [enSANOTE RAD Soriano Keiol Working 
3624 \BAGALKOTE [BADAMI skanur Dept: Tender, Working, 
3615 (BAGAIKOTE [BADAMI [KATARART [Manner KRIDL Working 
A618 |SASANOTE BADANI ESTAR Busia KR Working, 
37 [BAGALKOTE [eaDANii [KATARART Deo Tender Working, 
aes (BASAKOTE soa ELAVADI [ETS Wore 
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4819 [BAGAIKOTE BADAMI KELAVAD! ನ್‌ Dept. Tender Working 
[4520 JSAGAIKOTE [BADANN [KENDURY (Kutaksrakeri Others Working, 
Som BASAIKOTE [BRDANI [errTasr [sales KRIDL Wanting 

gS Cen Jsscasore [saw Al eT Pest. Tener Workire 

3623 [BAGANOTE [BaDAM TAL [suis KRIDL Wokiig 

2628 [BAGAINOTE, BADAMN ROTA rosea Dept Tender Working 

4525 [SAGAXOTE, ADAM [Koma [Foeuresr Dept. Tender Working 
14625 (SAGAKOYE. ADAMI [ora —————rowat 2 RD. Working, 
36m [sacAKorE SADA [KULAGERICROSS [xpanapurst KROL Woting’ 

3628 [BAGAINOTE BADAMIL [RULAGERI CROSS [xuseeri Cross Cher Working 

4629 [BAGAIKOTE RADA IKULAGERI CROSS, [Somariospa ihe Working 

4630 [BAGAKOTE [BADAM [LAYADAGUNDI sang KROL Working 

4631 [SAGAKOTE, [SADANAI [AYADAGUNDI Katagirafili KRIDL Working 

2652 [GASAINOTE ADAM [GVADAGUNDY avadagondl Dito Working 

4533 [BAGALNOTE oADANIT [GVADAGUNDY [tavadapundl KRIDL Words 

46 [oASALKOTE (BADAWI IMAMATAGERY [Hatoger KRIDL Working 

1635 JBAGAKOTE (MAMATAGERT [apsskatt] Others Working 

4836 BAGAKOTE [MANATASERT apart Frio Working 

3637 [BAGAINOTE, [MAMATASERT Vesvat WRIDL Working 


HirenasaT KRIDL Working 
[Managaiore KROL Working 


[MANSALUR 
[MANGALUR 


2638 [BAGAINOTE 


4639 [SAGALKOTE 
4620 [SAGALNOTE 


IMANGALOR. [shirabsdagl [CTS Working 
ga [SASAINOTE [MANGALASUDDN [Chimmatg RADU Working. 
3602 [SAGAKOTE [MOSTGER [Haramsngar KROL Working, 
2645 [BAGAKOTE [MusTGen aradieudda SN KRDL Workig’ 
4644 (BAGALKOTE [MUSTIGERT [Mustiger KROL Working’ 
T4645 [BASANOTE [MUTTALAGERT argos 55 — CoDperties Working 

[MOTTALAGERT [Muitsige MRD Working’ 

[NAGARALS.P [Nagar sr- KROL Workiig 

[HANDIKESHWAR [Nandekeshorar KROL Working 

[NANDIKESHWAR (Nologi KRiDL Working 

[NANDIKESHWAR. [Govanak Dept. Tender Working 

[NANDIKESRWAR. Cooperatives Working 

(NANDIKESHWART Co Operatives 
3653 KNOL 

Sept. Tender 


TE (BADAMI [NARASAPUR (Wadawater KROL 
[saSAxoTe [sacs ————EesSuNd TL Neegnd workin | 
Hf — 
[4658 Joncatkot ———™—™— bai J eesAcooinnt [Ganges ihe orig |] 
[3659 BASANOTE [ADAMI ——NeeAsocoMAc Tioga ies Wore | 
[4660 [SASASOTE ASM NeERAsoooNA ———rsndedssn io | 
| S661 SASASOTE ADAM UT [NEERABSODINAL ——ieorbudhs es | Wor 

| ace2 JnacAtioTe Uno —————NEmABoo0A anise ies | —Weine —| 
| 4563 [BASAKOTE [ADAM ANA so Workin —| 
see [pasate TT [bADAM Aa hein — ong | 
EN NN 7 EN TS 
[ 4666 BASAKOTE [AORN [PATA pavsdohsd hes | wor 

CN CL RN CT RN 7 ON TS NTN TT 
[EEE NS Te ee 
He 
TET CNN 77 NT NS 7 NN TN TT 
EN TOS 
EE EN EE TS 


[AGASOT Others Working 
Cihors Working 
ಉಗ Working 
Oe Working 
others Waring, 
Oihers Workiny 
Dept Tanda Workin 
Cooearatives Working 
asst Others Working 
4582 [SASALNOTE Other Woniig 
4683 [BAGAFOTE KRDL, Working 
4654 [BAGALKOTE KRIDL Work’ 
4685 |BAGAKOTE Dept. Tender Workiig 
2686 [EAGAIKOTE FIDL Working 
3687. [8AGANOTE Dept Tender Working, 
4698 [BAGALSOTE Others Working 
4689 [SASAIKOTE Cet Tarde Working 
890 [BAGANOTE FRDL Working 
sor (BASALKOTE BAGALKOT Rol. Working’ 
4692” (BAGALKOTE [SAGAIKOT Dept Tender “Working, 
4693. [BAGALKOTE. [SAGANOT [DEVANAL Dept. Tender Working, 
4634 [SAGALKOTE EASAINOT (SADDANAFERT ope Works 
4695 [BAGAIKOTE BASAIKOT (GADDANAKERT KRIDL Workig 
2896 [BASAKOTE AGALKOT Others Working 
3697 [BAGAKOTE BASAKOT soe Working 
2698 [BAGALNOTE. [BASAtKOT Krol Workirg, 
2555 [ENCINO [BAGAIROT Ch Working, 
2700. [BASALNOTE [BAGANOT FRIDL Wiking 

3704, [SRSAIKOTE [Bator RID Worine ——] 
705 [GAGAINOTE BAGAINOT KNOL Woning 
4703 [GAGAINOTE BASAIKOT FS Workitg 
4705” JBAGKLNOTE BAGALKOT KROAPUR KROL Working 
4705 (BAGANOTE [SASAKOT [RADIAT KAD. Working 
4706 (BAGMSOTE, [eASAlNoT sDtirArT Dope. Tener Working 
707 (BAGAKOTE SANG [cUMATI wil Woke’ 
avo Teicairote RAST ocoMiaTT [TS Wa 
ass [encninote PAcAioT INS ಧಣ್‌ ore 
C3710 | BAGRIKOITE [BAGAIKOT. [KADAMPUR Others Working, 
371 (BAGAKOTE [BAGAIKOT [SDAVIPUR Ciher Working’ 
L372 BRGALKOTE [BAGALKOT [KAAIIIDONT Others Working 
a3 [BrioAiNoTe [Barro HIDONT ನ Td Working 


Grama Panchavat 


KHALIDONT Working 
4715 (SAGALKOTE JBAGALKOT IKHAHIDONI Dept: Tender Working 
Wi6 (SAGNSOTE eacauror [alaDnsi Others Working 
7 [BRSANOTE EN scsoRG [ETN Workine’ 
756 [Aco [SAGALKOT auacrsr Be Working 
15 [SASAKOTE RAGAKOT [arc Dep Tordier Worng 

370 loRGALKOTE SASATKOT amore Desi Tender Woring 
4721 [HASAKOTE AGAIKOT NGS FDL Wortine 
A722 [bASAKOTE ASAiFOT IUSATOLL ಮಾಳವ Woking 
4723 [SRCASOTE. SGAKOT [SAToL Se Working 
4726 6AGRNOTE ASAT URNA WripL Working 
4755 SNGNKOTE PASAT [AURANAL or Worsing 
4776 SASNIKOTE BASAIKOT [MURANAL unere Working’ 
4727 SAGNTOTE RAAT NAYANEST hen” Working 
2728 [BAGAIKOTE BAGALKOT (NEERALAKERT ml Pept. Tender Worfivg 

JBAGALKOT [MEERALAKER Dept. Tender Working 

SRCAIKOT Dest Yonder Working 

i [oncRivoTE BAGALKOT CG Opeatines Wore’ 

cAikoTe SASALKOT ಗ Working 

753 [BASAiKOTE asatxoT Cer Workin 

ASAKOT Crane Working 

2756- [eASALKOTE [AGAIKOT [ECS Working 
736 (eACAKOTE [SGAKOT [TN we 

4737 [BAGNNOTE SSAKST Sept. Tender Workine 

arse [SRGRINOTE ASAT Otfers Workine; 

[sss loncnirore actor SUTAGUNDAR Kol Working 

| EIN TE aSatroT [iwsmaPiR [TN Wonine 
7s [BAGAKOTE [ASALNoT [aMsAPUR eeabaiiT ARID Working 
472. [SAGAINOTE BASAFOT [NMAPUR AID Workin 
743 [BAGAIKOTE RSAKOT [ruASGEN ನಾಗಾ Wortine 
4744 [BAGALKOTE [BAGALKOT, [TULASIGERY Others Working. 
745 [BASAKOTE GANT abana inns [rr Wortine 
4745 |BASALKOTE [BAGALKOT (WADAHALU [Anadinni cross Others. Werking, 
a7 [snchNoE asAtroT VADANALL [Anadociz Cer Working 
a8 [SASASOTE AGAFOT WAARALLT Cressi [re Working, 
4749 [BAGALKOTE [SAGALKOT [VADAHALL [Yadahali Others Working 
4750 [BAGAKOTE iA [BADAGANST Otte Worn 
4751 |BAGALKOTE (BILASI (BADAGAND| Others Workir 
4752 [BAGALKOTE, [SILAG! (BADAG! Others Working 
4753 [BAGALKOTE, [BILAG! BADAGI Co-operatives Working 
4754 [BAGALKOTE [BILAG| [SUNAG. Others Working 
4755. (BAGALKOTE, [SILAG! [SUNAG Dept. Tender Working 
4758 |BAGALXOTE (BNLAGI (SONN Others Work 
4757, [BAGALKOTE (BILAGY INAGARALA Others Work 
378 [sacNvorE icc UoALST Sep Terder Workin 
759 [uAcNisOTE rer CEE ET Weds 
4760 {BAGAIKOTE [BILAG I [BUDIHALSH Others. Work 
76 JBAGANOTE ic 00HALSH hers Worl 
4702 [AGATE Aci SOOAPUR Beet. Yonder Work 
4763 |BAGALKOTE [BILAG| (YADAFALL Others Working 
4764 (BAGALKOTE [BILAGI [YADAHALU Others Working 
4765, |BAGALKOTE. [BILAGH [ANASAWAD KRIDL Workir 
47885 |SAGALKOTE, [BAGH [CHIKKALAGUND) Others’ Work 
4767 BAGALKOTE. [BILAG! (CHIKKALAGUNOL Others’ Working 
4768 {BAGALKOTE [BILAGI KRIDL Working 
4769 BAGALKOTE [BLAS KROL Working, 
$770 [BAGAKGTE El KNOL Working 
4771 |BAGALKOTE BILAG! Others Working 
4772 [BAGNNOTE icc others Workin 
2779 [BASAINOTE tic Others Worn 
G77 BNGMFOTE ilar Dept Tender Working 
775 [GACAROTE Ac [en Working 
3776 [SANNOTE siuAGr Sibors Woiking 
3777 JoNSNKOTE AGT Fao Working 
4778 (AGAUNOTE [ETN Working’ 
4775 [GAcANOTE Kao Working 
760 [eASAKOTE [HONIG [ETN Working 
oT [BASAKOTE [ONAL KWo Working 
$782 [BAGALXOTE [INAM-HANCHINAL KRlDt Worring 
4763 [BAGHKOTE KRiDL- Working 
ಸ ಮ 
4785 [BASAKOTE Ti Working 
4786 JAGNKOTE [ETN Working 
2787 [BAGANOTE [ET Worirs 
168 [SASASOTE Ko Worcine 
76s. [GASANOTE Serr Workine 
50 [oRGAYOTE Shen Workin 
er [GASANOTE eS orig 
4792 JBAGALKOTE, Others Working, 
79 [eASAiNoTE ihe Workin 
78 (sRclrOTE EE oe Wore 

(a7 foncAKOTE Sac Oars Working 

7s [oRcALKOTE icac Oho Working 
597 [oASNKOTE iiacr Others Worire’ 
A758 [SRSALOTE is hers Worang 
55 [ekcAroTE icici hers Workin 

a0 foncauxore Siac Onn Working 
aso [oncalxore EI Shore Working 

[asor {escixor ican other Working 

[i6os tencixore EE oper Working 

(C3808 JBASAKOTE {siLAGI Omer Working 

60s [oRSAKOTE ica ನಾರಂಗ್‌ Working, 

Coos [pscAroTe isc DertTender Wore 

[ae07 lorSNKOTE isc [Ecc oe Sher Working 

sos (sioairore sicacr [sda Tonda Keio Worn 


N 


pie 
ಬ” 


| seas. [nAGAltOTE ai KRIDL Working’ 
2810. (BAGAIKOTE rast Krol Woking’ 
481. [SAGALKOTE [SLASH Keio Working, 
[EES TET [sac Dept Tender Workie 
355 JshGAlkoTe [sac Co Openties woking. 
asia [aicAikoTE Bicssr oie Working 
381s [sAGAloTE ENC ier Workiig 
asi5” [sAciikore rast Dinars Working 
3817 [GAGAKOTE [pita Others Wonkiig 
46185 [SAGAXOTE ns 5 Te Wohin 
R65 [ignikore: inci Cie Working 
13820 [BAGAIKOTE [HUNGUND Others Working. 
382 [BAGAKOTE [HuNiGuNo Others Working 
3822 [oacALKOTE ETT ARID Wiking 
3823 [BRGAROTE ~ [Hund Dien Wore, 
382 JoAGAROTE [HUNSUND Dept Tender Wong 
4825 [BNGAIKONE (HUNSUND Others working’ 
4828 JBAGAIKOTE [RUNGUND KAIDL Woring 
4827 [BAGAIKOTE (HUNGUND [BINAVIADAST GiNer Working, 
4826 JBAGALKOTE [KUNSUND [BNUAWADAGI [ETN Working 
2829" {BAGALKOTE HUNGUND [BNIAWAD AG Dept Tender Working 
4830 J8rsAKOTE [AUNSUND [BINIAWACAGT Ce Ocersiives | Working 
3851 [BAGRIKOTE HUNGUND [SINAWADAGT KRIDL Working 
4832 JBAGAKOTE. [AUNGUND [BINIAWADAGT KROL Wong 
4853 [BAGALKOTE IHUNGUNG BINAWADAGI [I Working, 
4834 [AGALKOTE [HUNSUND [StSATSDINNI Rio Working 
a BAGALKOTE. [HUNSUND BUDINALSK KROL Working. 
2835 (SASAUCOTE HUNGUND [SUDMAL SK ihe Woking 
(C827 leacarore [RONSON BUDINALSK [TS Working 
838 [BAGALNOTE [HONGUNG [SUDIHALS.K KNOL Working 
ee ss Ts 
[aUDiNALS WDC f Work 
464i [OASALKOTE [BUDAS.K Cept. Tender Working 


Working 


3533 [BAGANOTE 


ETS 
KRIDL 


Working: 


Dept Tnder 


4645 [BAGAIKOTE 


4846 [BAGALKOTE 
567, [BASAIKOTE. 


[ass AsAiNore J iveuid ————eiraias ————— 
[isso sasnxore —— HONeUno ——— bra 
ies Jeasaisote —— 


{1952 | 


[Honcuno ine spAWADAS 
Kaeo [oacRoe UT AuNcuNo ——— [ine BADAWADAG [Chiba badavadael 
[pucAkoTe ———uncuno ———LNRE BACAWADAGT 


Working 


Working’ 


Working, 

KRioL Working 

[HIRE OTAGENT reotsgor Other Working 

[MIRE OTAGERI Dap. Tender Shoriing 

[HIRESNGANAGOTHT re singanaeciT Others Working, 

[HRESINGANAG UTI [kasingsnaguid KRIDU Working. 

4874 resdsnur Kao Working, 

4875 [isFanapor Dem. Tender Working 

4676 [Bvt FT Working’ 

487 KROL Working 

1878 [aretha [CS Working’ 

3979 ambsladir Oe Working 

680 [chataihal Othe Working 

3883 JBAGAIKOTE [Cinna pursT [7 Wening 

2633 [SASALKOTE [FireponakunsT Riot Weng 

4883 [BAcAKOTE [esarabhovi KRIDU Working. 

884 JoACALKOTE [runt Copies Woking 

3685 [BncAKoTE [Kendses7 Others Workitg 

4886 [BAGAINOTE KendsgsOnie2 ರಾಗ Working, 

3887. [BAGANOTE [uNSuND [TW Working 

3985 JBAGALKOTE JHuNuND ihe Workin 

[aes [Eacatxore [NUNGUND” KROL Working 
4490. JBAGAIKOTE [HDNGuND oie Working 

301 [BAGAKOTE (HUNGUNS [SRP Working” 

3892-[SAGHLKOTE RuNSUnD RDU Working 

2893 JasGALKOTE MHUNGUND [KCDATASANGRNT eee Working 

2094 [BAG ALKOTE [Funsuno MAOL KRIDU Woke: 

2955 [SASAIKOTE [UNSUND [AOL Dep Tense Working 

898 [SASAKOTE RUNGUND IMUSANDR Wot Working 

3857 JSAGAlKOTE [HoNSUND [MUSANUR: Cipeis Working 

2898 [BAGRLSOTE (HUNGUND. [MUSANGR ihre Working 

3899 “[SASALNOTE [HUNSUND [MURAD KNOL Workiig 

3900 [BAGAIKOTE HUNGUND: Ize [CT Working 

[so [orcnore EET [Ret ps Wore 
C4502 -(AGAIKOTE (HUNGUND, [NANDAWADAGT KROL Working 
3903-[bncnroTe [RUNGUNS RANDAWADAST sao Working 
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4904. JBASALKOTE 


[HUNGUND, 


Grams Panctavat  VillaoeHal 


NANDAWADAGL [xodial others Working 


14905 [BASAIKOTE 
“2908 (GAGANOTE 


[HUNGUND. 


[NANDAWADAGI [Keaml Vers ರಂ Working 


[HUNGUND 


(NANDAWADAGI [Nandavsdasi ಪಣ Working” 


{2907 (BAGALKOTE (MUNGUND. [RARKASAGI [Bevinarnatti KRiDL Working 
[3908 (GAGASOTE [BUNGUND [RAKKASAGI [Honnartati Other Working’ 
909 [BAGANOTE uNUND ccASASI ್‌ AOL Wong. 
3910 ISASAIKOTE UNcunD [KDAIASANS encom iter Working 
as14 (BAGANOTE [HOUND [SUUBHANI ESTES [es Working 

AGASOTE ruNisonD [uvssiavr [SuebhaviSRaNc2 Other Working 


[HUNGUND 


(VADASERI [ರತಗಗರ್ತ Dept. Yonder Working, 


2514 [BAGAIKOTE, 


HUNGUND, 


[VADAGERI [Sorina KROL Working. 


3915 IBAGAKOTE 


[HUNGUND 


[VADASERT [Vadageri oer Working, 


4916 |BAGALKOTE 


[AKHANO 


SY KRIDU Working, 


[BAGALKOTE [AMEND Pamihand Vai [TS Working, 
[AMKHAND [NearHPS others Working, 
[AMKEANDI - [Near Mavapra Nii Home. KROL Working, 
[iAMHANDt [Sangsmeshwar Tota KROL Working 
AMKHANDY [Sanal Algur Rod. thers Working, 


[AMHANDE iat wafaveor Scho] Working, 
525 (RGAYOTE [AMRHANDT [NearPrs Working 
DANKEANL Ee Working, 
525 [GAGAKOTE [ANAKHANOL [psn Gud Woriing 
3926 [BAGANOTE [ANIKI hadanratt 7 
[AMKNG! [Near id PancPavat Working 
[AMEND [Cniiialakt Neer PFS operatives” Working 
2959 [bAGALNOTE [avssanor [esr Maliiariuc Terrsie ote Working 
3930 (SAGANOTE DANSHANDI anand nC other Working 
931 [SAGANOTE [ANAND [Rahimatnur Cire Working 
532 JPAGALKOTE DAMKHANDL sratogi thers Workin 
953 [BAGANOTE [AMD [Cc PADASALAGL [esr Honcran Teme Others Working 
oak JBACANOTE DAMKEANL [CHP ADASALAST [NearPrrs Others Working 
2935 (SAGALNOTE [AMIKHANOL [CHKKPADASAAST [RevstagiPiromacand Tercie [TS Woking 
4636. [GAGALKOTE [ANIKNANGL [CHICKS ADASALAGT ovatagi S.C Colon KROL Woriing 
2997. [SAGALNOTE [AMKHRNDI [ONRKPADASALASI [Near Sabsladizath SECooor KRIOL Working 
4938 JBAGAIKOTE DAMEIANDY [CHIKP ADASALAGT [ChkapadasagiRC. Pept. Tender 
3939 JMAGAKOTE [ReaD GT [Durgsdu Terie 


"4540 -{(BAGANOTE, 


AMIKTANDI 


[CHIMMAD 


asa [BAGAIKOTE, 
[3507 (ASAKOTE 


(2945 | 
[3546 | 
| as67| 
[4548 | 
[2945 | 


[ASAKHANDI 


[CHIMNAAD, 


DAMKKANDT 


53 [sacnxor 
[x50 oacasor 
ET 


ET 
[BAGALKOTE. pavkraNo | 
[ansasore 


[BASALKOTE [IAMKHAMIDY 


AMANO 

pavkuano ——————THREPADASALAGS 

PANCHAND ———— [HREPADASNAG UU] 
seracssase 


JIAMKHAND! 


WANKHANDI [KUNNOR [Gocdh Nagar 


[IAMKHANDI HONOR [Eunnur, Durgsdevi Torcpie 


[SAGAUKOTE, 


DAMKFANDY [MONNOR [Noor Panchayat 


[BASALKOTE, 


[ANKHANDI VASADAL ocadsi(wasaly 


[BAGALKOTE, 


[AMIKHANOY DASADAL [Near Panchayat 


[BAGALKOTE 


[AMKHAND AMSASHBS [NeacPRPS. thers 


BASAINOTE 


PAMKHASIDL DAMBASHSN [Near PKFS. Others 


[BAGALKOTE. 


[AMKHANDL DAMSAGIB.K [rvioinki RE oie Working. 


[SAGALKOTE. 


[ISNKHANCL [KADAPATT [Sassvestwar Temi Diner Working, 


[BAGAIKOTE 


DAMRHANDL KADAPATT [Hanchinai WSioL Working, 


AGRINOTE [anssiANor [KADAPATTI edspartl Papi Yonder Working, 
IBAGALKOTE [ANIKHANDI RDAPATT, ois Working 
accor MTT [ADAPT TS Working 

FR TAT DANKHAND 2 KROL 
AGAIKOTE DAMERANGI KAD 
odor Fr — Wong 
BACAKOTE Ors Working 
[BASALROTE [ETS Working. 
[PAGALKOTE ARID Workin 
BACAINOTE [ Worfing 
BAGAKOTE Oars Working 
BAGALNOTE ENDL Woking 
[BAGALKOTE. oer Working 
SAGALKOTE [ANKEANDL ENDL Woking 
es [escator. [ANKHAN! ರಜಾ wong 
984: [GAGALNOTE DAMKEANDL [CS Working. 
[ETH TER RS aor [EP 
[C966 [erGniroTE [ANIKHANDL Jive Working. 
4967 [SASALKOTE [ANAKEANDY afar, Near Ages ai [CTS Werk 
2968 [BAGANOTE [AtAKANDr esr ¥smarimih Frio Workirs | 
3989 [SAGALKOTE [ANIHANDS thors Working 
[3550 lsncAxoTE [ANAND ower Working, 
3951 [SASAUOTE [ASNKCANI Otters Workin 
992 (BAGAKOTE DANISsANDE [UNGANOR ರಿಂ Working, 
ess (BAGAINOTE [ANEANDI Im oer Working 

Lasos [BASANOTE ASANO MADARACTATDT Fons Workin 

C3395 |bAGAlKOTE, [ANIKHANDI (MADARAKHANDT KRIDL Working 
PASRUGTE ——JANKHANDY [MADARARHANO ers Workng 
[BaSAxOTE [AsheHaNY —[NADARASEANDY kiDL Working 
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4998. [BAGALKOTE 


Viliage Hal 


\ HAMKHANDY “Others Working 
3559 [BAGAKOTE DANKRANDI Others Working 
3000 (BAGAIKOTE AMKHANDY Other Working 
er fereaior TET RIDE Wong 
5002 leASAKoTE DANKNANDT Kp Working 
5003 [BSAIKOTE [nto] [Alaa Sidrarc Hot Woriirg 
[soos Jsacarore [AMKANDI lal Dubey Working 
5005 [(BAGATKOTE [AMKHANDI KRDO Working 
3006 (SAGRSOTE TT JiaMRsiNDE Peotone Working 
S007 [SasioTe Sher Working 
5008 [SASAUCOTE KNDL Working 
3009 oASAIKOTE oihere Working 
Fn Jencslcore NDE Working 
Son foAcAiNOTE [AMRHANDI pene Working 
S002 [BAGANOTE [Asai Dept Tender Working 
S03 JoAGANOTE [KHAO Kol Woking 
5014 [BAGALOTE DANKA] Others Working 
Sois [bAcAKOTE Sihers Working 
5016 [sASAIKOTE Oihers Working, 
3017 [SACAIOTE Orie Working 
[os foacAiNoTE KRDU Working 
5019 [BAGNINOTE Diners Working 
5020 [GAGAIKOTE Knol Working 
5021 [BAGAlKoTE [ee Woking 
5022 [bAGAiKOTE Others Working 
3023 [SASAKOTE [CS Working 
Loa loncaisore KN Working 
3025 [BASANOTE [TS Working 
5025 [BAGAKOTE [CT Working 
[Gon lencaote [ANKHANGT Dihers Tl 
5028 [PAGRIKOTE [AMxsaior ಮರನ 
KROL 


5030 [BACALKOTE 


[Nenr Venkarraran Temple 


KRIDL. 


S031 JBAGAIKOTE 


Bondi (pear Shoei) 


MAIL. 


S032. [BAGANOTE 


thers” 


5033 JRAGAKOTE 


5054 [bAGAKOTE 


Dept. Tender 


5055 [BAGALKOTE 


Others 


S056 JBACALROTE 


Dept. Tender 


Dept Tender 


Others 


5059 [BAGALKOTE 


Other 


Sthers 


EF 
5060 [BAGAIKOTE 
Bo61 [BASAIKOTE 


COpentes 


5052 |BAGAIKOTE 


I 


CoOpeatves 


5083 [BASAKOTE INGALAGT Dept Terder 
S06 [BASAKOTE [NGAtAGI Others 
5065 [BASAINOTE INGAAS Diners Working 
5066 [BAGAXOTE KROL Working 
5067 [BAGAIKOTE Deen Workiig 
AGAKOTE Others Working 
(eAGAt¥oTE ono” asane-Jembap Negron oie Working 
acaxoT [MIOHOL [Micdssoor ihe Working 
ncAKore [uoHoL [essnkoes othe Worklis 
laAGALNOTE (MUDHoL ial (Near Buc Sra] outers Working 
ASANTE [MuHoL Dip Tender Working 
[oAGAiNOTE [MUDHOL KD Works 
[BAcAROTE Muoiol irae Working 
ncaoTe uoHoL Ko Woking 
AGATE [vuDrot Dept Tender Woking 
BAGHIKGTE [MuoHoL ರಂ ಗಂಗ Working 
(SAGALNOTE [vuoror Op Woking 
EAGALKOTE [MoHoL thir Workig 
[eAGAlKOTE ruHoL KNOL Working 
AGALKOTE MuoHoL [oN Works 
eaSakoTE [uoHoc [MACHAKANG es Working 
(BAGANOTE ~ JMUDHO [NRCHAKARUR. oe Working. 
catkoTE [MuDHOL (MACHAKANTR [7 Working 
[ (AcAlNOTE uoHoL. [ACHAKANGRT Ciher Working 
[ BAGAKONE [mUoHoL (MADABIAGI Knot Working 
| [BAGAROTE iuoHoL [MaD ASH KOU Worting 
f AGATE [MUDHOL ral Cer Working 
GatroTe [MuHor NALS sis ear Foner TerrsirT Cihers Working 
(BAGAKOTE MDHoL [wanTUN [Buri Pid Oiners Working 
Lose [phoARoTE [riot —fmavron. Manic others Working 
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MUDHOL MANTUS Working 
oor TercaioTe GDHOL eee [elas ದನಾ worklig 
SS foro [oonoL [GRUNGE or Fr Woe 
5098 {BAGNKOTE MUDHOL [Bomimarabudni Others Working, 
3097 {SAGALKOTE [MUDHOL [Hats KRDL Working. 
5098 |BAGALXOTE [MUDKoL [Nistoeud’ others Working, 
T5095 {BAGALKOTE MUDHOL [Ngarur” KROL Working, 
3100 (BASRLKOTE [MUDHoL [MUSALAKHOD [Ngsichod Dest Tender Working 
CSOT (BAGALKOTE [MUONOL aUGALAHOD [ogatnod Others Working 
[3302 [BAGALKOTE [MUDHOL [ROGALAKHOD [Muesichods Others Working 

3103 (BASAXOTE [MUDHGL [Aiiimarsds [SS Working 

5104 [BAGHKOTE MUDHOL [agsral Orhan Wioring’ 

5105 [BASAKOTE [MUDHOL [Nagar (RIDE \Workids 

S106. [SRGANOTE [MODHOL andagovan. Others Werte’ 

5107 {GAGALKOTE [MUDHOL cranral ners Working 

5108 [BAGALKOTE. [MUDHOL [adapt Others Working 
15109 {BASAKOTE [MUDHOL [Nr ರಂತ, Working 

5120 JSASALKOTE [MUDHOL others H Working 

Siti [BAGAKOTE wool. Dept. Tender Working 

[wocHoL KROL Working 
i135 [BAGALNOTE MuDHoL [Sameerswodi oie Working 
[ET IBAGALKOTE [NupHot [SticollNear Go) Others Working 
F125 [BASALKOTE (MUDHOE Dest. Tendo Working 
116 [SAGNKOTE [MODHiOL [CR Wore. 
[MUDHOL Diners Working, 
[MUDHOL KRIDL Working’ 

5119 (BAGALKOTE, [MUDHOL others Working 

fuoHot- KNDL Working, 

Syat [BAGALKOTE [MUDHoL Others Woking 

Others Work 
sis [oAGALKOTE KROL Working 

5124 [SASALNOTE Dept. Tender Woking 

Fis [EAGAKOTE Dept.Tonder Workin 

5i26 [BASALKOTE. Others Working’ 

5127 [GASAKOTE Others Working 

3125 [BACALNOTE. [TS Working 

5129 enactment Tendec] Working 


[510-1 
[3221 
[5153 
[3135 | 
(3155 | 
[se | 
[5139.1 
[320 | 
[sia | 


lsncaxor UT] 
[BAGALNOTE 
jaasatior UT] 


[senaauru | 
enon | 
[sevcaund | 


|enGALURu nofTH —| 


|—oredane | 
acareanane | Cooserahe 1 
[Rivas | 


KRDPhasol 


Working, 


KRioUPhazelll 


Working, 


[SANDIKOOAGE HAUL 


KRiDiPhasell 


[BANONODAGE HALL 


KRioi-Phasell 


Working. 
Working, 


[BENGALURU NORTH 


[BANDIKODAGE HAUT 


KaiDiShasil 


Working. 


KRIDi-Phasoll 


Working, 


33 RENGALURG HORT [EE Wonire 
5154 [BENGALURU NORTH [BANDIXODAGE HALLY Working. 
ET ERSALURG NOR — [ETA AISOORU [ET Working 
FIT ENCAIRU NOH [SETA RAGOCRY Ail nei Worcs 
ET SRSAURU NORTH —— [BETA HLSOORU ADS hacsil Workire 
3158 [EE [BENGALURU NORTH [CHIEKA BAANAVAARA KAIDL-Phaselil Working 
5159. [BENGALURU BENGALURU NORTH [CHIKKA BAANAVAARA- KRIDL-Phasell! Working 
5160 {BENGALURU [SENGALURU NORTH Working, 
5161 [BENGALURU [BENGALURU NORTH Working, 
Ss [eeNGAcURG ERGAURG NOT EET Working 
5163- [8eNSAGA eRioACIR NOR KRDL Sasol Work; 
SE [sNGAU SNSRLIRU NORTH Raiol Passi wang 
BACT EERGRURU NOR [CEE Working 
Gee [RENGRLUNY BENGALURU NORTE ರಾಗಾ Waring 
5167. BENGALURU BENGALURU NORTH Working, 
5169 [BENGALURU BENGALURU NORTH [HESARU GHATTA KRIDL-Phasell! Working, 
ERAT [EENSAIRU NORD — JESS GHATIA RoStasel Woriing 
Si [orien BENGALURU NORTH [EET Working 
Grr [NEARS SrA SORT Ribas Wong 
BCT eeatund fon Wiring 
S74 [SENSAWAL [BENGALURU Nord Working 
S175 [eG TRG NEALTRD Nore [TET Werle 
sme [SENGAUAD SGA UR NORTE TET yoni 
5177 (BENGALURU BENGALURU NORTH KRIDL-Phasetll Working. 
Sr [GENGALVRL SRCRLGRU HORT [EET working 
BAETETTT NERLIRL HORT EEE wonine 
S180 (BENGALURU [BENGALURU NORTH KRIOL-Phasatl Working 
Sse [SENSALWRL NCRTIRG ORT [EEN Wodirs 
Fe [eeNGAUR BSRRU NOR ADL asa Wiig 
Ss JBENGRIRG NATIRD HORT —[EHaNn FRU [Eee wokirs 
5184 [BENGALURU (BENGALURU NORTH (MAACHOHALL KRIDL-Phasall Working. 
S28 [BENGALURU BENGALURU NORTH sce KAD Phase Working, 
Sree [EeNGALURD SENGAIRG NORTH — INAS DRNO ASAT TOT FADE Phased WE 
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1.5187 (BENGALURU 


[BENGALURU NORTH 


KRiDt-phasall 


Siss. [SENGALURU 


[BENGALURU NORTH 


KRIDIPhaset 


3185 [oENGALURL 


(BENGALURU NORTH 


KRIDLPhaselil 


1 3190 [BENGALORU 


BENGALURU NORTH 


KRIDL-Phaceill 


Sist [BENGALURU 


[BENGALURU WORTH 


KRIDL-PHsceni 


[5152 BENGALURU 


[BENGALURL NORTH 


KRIDL-Phasell 


5193 faENGALURU 


[BENGALURU NORTH 


KRIDi-Phasell 


S94 [SENGALUAY 


 |BENGATURY NORTH 


J Ripi-Phasen 


S195. [BENGALURU — 


[BENGALURU NORTH 


Woikiog 


S195 [SENGALURU 


[BENGALURU NORTH 


KROL PRocen 


Working 


5207 [BENGAIURG 


[BENGALURU NORTH 


S157 [BENGALURU SENGATURG NORTH KRIDi hase Workiig 
3198 {BENGALURU BENGALURU NORTH KRIDL-Phiol Working 
5195 [oENGALURG BENGALURU NORTH KRIDL-Phasel Working, 
3200 (BENGALIAT [BenGALURU Nomi Kibl-Phasell Working 
S20 [BENGALURU BENGALURU NOR KRIDI-Pasei Working 
5202 [BENGALURU [BENGALURS NONTH KID Shasol Working 
5203 [BENGALURLY BENGALURU NORTH RID Phascil Working 
5200. [BENGALURU [SEN GALVAU NORTH KRiDt-Phasoll Working 
5205 [BENGALURU BENGALURU Noni Co Opersve [Working 
5208 [BENGALURU [BENGALURU NORTH Kapt-Pasel Working’ 

KRibuPhsseil Working’ 


5208” [BENGALURU BENGALURU NORTH KROLFhasoill Working 
5209 [BENGALURU BENGALURUNORTH KRIDL-Phasell Woking 
3210 [PENGALURL [EENGATURU NORTH KRIDLPhasail Working 
321 [BENGALURU [BENGALURU NORTH KRIDL-Pharol Working 
S512 [sENGALUND (RENGALURU NORTH Working 
5213 [BENGALURU [SENGALURO NORTH KRiol-Phaseil Working. 
S214 [BENGALURU [BENGAORY SOUTH Co Opera Working 
5215 {BENGALURU BENGALURU SOUTH [Arse (Giefmipors] RRIDL-Phasoil Working 
S216 JpevoALUAU [SENGALURU SOUTH [Ass (Sishenipars) KRIDL-Phasolll Woking 
S27 [SENGALURU BENGALURU SOUTH 5. Ni Kavi Working 
5218 [shaiuvnu ewgavau sou  JacaiA [Badomanavanhekavat rathaguri) KRIDL-Pharellt Working 
SHS [SENGAORT (BENSATURU SOUTH —ASRRR [Sanjarvea Wong 
5270 [BENSALUR BENGALURU SOUH —[ASARA [TATAGUNI SoSperave Working’ 
5321 [BENGALURU [BENGALURU SOUTH — [AGARA. [rstagunl Work 

5722 [BENGALURU (BENGALURU SOUTH —JAIANADATET [Hunnicore Workin 

5723 [BENGALURU BENGAIUR SOUTH —JONKKANA HAT Z Workin 

S224 [oENGALURU [BENGALURU SOUTH [CHIKKANA HAUL [ಮಾರಾಪಟದ Work 

5225 [BENGALURU (BENGALURU SOUTH —JHKKANA HALL ratvailr RAIDPheceil Workin 

S356 [RENGALURY BENGALURU SOUTH ——[CHIKKANA HAY lai Work 

5727 [BENGALURU [BENGALURU SOUTH —[CHIKKANA HALL [Donne nahai RRL Fhnset] Worn 

5228 [BENGALURU SENSAIURU SOUTH [CHIKIANA HAL IKURUBARAP ALTA CoOpenive Workin 

5229 [BENGALURU BENGALURU SOUTH [CHIKKANA HAL [MAVASANDRA. ಬಂದಂಗ Wor 

5230 [BENGALURU BENGALURU SOUTH [CMKKANA HALL - GOUAHALIT CoOpertaive Work 

SZ37 [BENGALURU (BENGALURU SOUTH —[CHKKANA HALT [Suivore Workin 

2252 -[BENGALURL BENGALURU SOUTH —JCHOLANAYARANR HAUT (Chounayeananall Workin 

3233 "JBENGMURU [BENGALURU SOUTH [CHOUANAYAKANA Hail FRIDLFhareiT Worn 

S234 [BENGALURU (BENGALURU SOUTH [CHOLANAYAKANA HAUT hal KRIDL-Phasotl Wein 

3235 [BENGALURU [BENGALURU SOUTH —JAGARA Waki 

$736 [BENGALURU [SENGACURY SOUTH [SODOATHOSURG [icmmadevaranali KRIDCPRocolT Worn 

5237 [BENGALURU (BENGALURU SOUTH —— [ODA THOSURU KRIDLFhosall Workin 

5238 [BENGALUR BENGALURU SOUTH [HL GOUAHATLI Doddapels KRIDLPhaseil Work 

523° [GENGALUR [BENSALURG SUM [H.GOLAHALLT 4. SOCAL Co Operisve Workin 

3200 [BENGALORY BENGALURU SOUTH —[H. GOUAHALLI [H.Sofinoli Working, 
Saat [BENGALURU BENGALURU SOUTH TH COUAHALL [Rachsnamsd RID Race Wort 

5742 [BENGALURU [BENGALURU SOUTH |X. SOUAHALLI [CHNNANURCHT Co pert Working 
3243 {BENGALURU (BENGALURU SOUTH — [i GOUARATT [SAVNANAPAYA CooraaNe Working 
S242 [BENGALURG BENGALURU SOUTH Te GOLAHALLT Korisslogodu GolsRalT KRiDl-Phasell Woking 
5245 [aENGALURY BENGALURU SOUTH [i SOLAHAIL [Grnnakurchi KRIoi-Phasell Working 
3245 [BENGALURU (BENGALURU SOUTH [E-SOUANALL [Gsrgasandrs KROL Phaser Working’ 
S247 [BENGALURU BENGALURU SOUTH [Gonpurs KRIDLPhasell Woking, 
S248 [BENGALURU [BENGALURU SOU Hamirs pies KRIDLFhaseil Working 
3295 [BENGALURU (BENGALURU SOUTH [Tipp KRIDLPhaseil Working 
5250 [GENGALUR [BENGALURU SOUTH [Gandhinagar Workin 
Basi [BENGALURU [SENGALURY SOUTH alipurs RRDiPhaseil Wong 
5752 [BENGALURU [BENGALURY SOUTH [Kargalipcr KRDIFhsoll Working 
3253 BENGALURU [BENGALURU SOUTH [sstonunaze Wot 
3254 [BENGAIURU [ANEKAL RETA RTT Working 
5255 [BENGALURU JANECAL [ಸಲ್‌ಪಾರಂ Working 
3256 [BENGALI [ANEKAT ESS Working, 
5257 [SENGAIURY [AWEKAC alls [eS Working 
S258” [BENGALURU JANECAL [alot KRIDLPHasell Working, 
3259 BENGALURG [ANE [Kodlisura WRipCPhazcil Working 
S260 [BENGALURL. [ANEKAT [Danan Wikis 
761 [SENGALURL [ANEKAT Bannsroghte FRDLFRacHT Working 
3362 [BENGALURU [ANEAL [Eiverodahanl Carerahragare] KRIDUPhasoll Working 
S265 JBENGRIVRU ANEKAL [sisarsguoes KRcEProsail Weking 
5268 [BENGALURU JAMEKAL- (Avadadenahall KRIDLPhasell Working 
5265” [BENGALURU [ANEAL [cniiss Hogsds KRIDCPhazeiT Working 
5268 [BENGALURU [ANEKAL [aYACADADENAKALLY pr KRID-Phasel Working 
3267 [SFNGALURT [ANEAT [SYASADADENAHALLS ommsconds Agana RRIDLPhasoll Working 
5368 [BENGALURU [ANEKAL [YASADADENAILII [Koval Hosanall Woking 
5269 {BENGALURU JAREKAL [SYACADADENAFAILS scsahali Working 
5270 (SENGALURD [ANEKAT [BYAGADADENAHALLT TT] KRIOUPhasel Working” 
S27 [BENGALURLT [AMEE INDUAWADI 3ರ Wong 
5277 [BENGALURU JANERAL [NDLAWAD — [ಮುಷಾರು Working, 
3773 [SENGALURC [ANEKAL [FANDENABRETY [Adgsrsaisrai orspara FRIDLPRSEIT Working 
3274 [BENGALUR [ANEKAT [RANDENAHALLT [vvasnabsl Working 
5275 [BENGALURU JANEKAL [MARASADDE Haragadde FRDEFRacei J —Workitg 
3276 {SENSAUURL [AMEKAL [HARAGADDE [arog KRIDPaceln Working. 
SENT [BENGALURU [ANEKAL [HARASADDE [Kornbar2 rehall Worker 
S278 [BENGALURU (ANEFAL HARASADDE lLingapurs KAIDPhasall Working. 
[3275 (BENGAIURD (ANEKAL (HARASADDE [Navaraholl” Working 
3280 [BENGALURU [ANEXAT [HENNAGARA [tennagara KRIDL PRasehi Working, 
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S281 |SENSAIURU [ANEXAL 


Grama Panchayat. 


[HENNACARA 


Villsge Habitation” 


KRIDE-Phasoll 


Workin 


Hossa 

322 [BENGALURU [ANECA [HENNAGARA CoN Wript-Phasel Working 
[320s TeencalUny (ANEXAL [OUMANSAE KDLFeoss working 
3284 [BENGALURU [ANEKAL [HUSKURG KRIDL-Phasoll Working 
325 [BENGALURU ANE Kuso [cvtatrreN KoFhacei [Woking 
13286 BENGALURU [ANEKAL [HUSKUSU Suimangsis KRIDLPhasell Working. 
S87 (BENGALR [ANiecA USKORY me RID Phaseil Working 
58 [BENGALORU Ne [NDLAWAGT [archali Working 
5099 JBENGAURY [ANERA [NOLAWaor Basar Working 
S200 [SENSALURU (ANexAL [NDLAWAST [chsdevatot Working 
NT [ANA [NoawaDI rciawadieur Woking 
ENSAUURT [ANSGL [NOAWADT Nagsanadoddi Working 
eGR [ANCA ಗಣ Working 
BENGALURU ANEKAL [ecsarmmarapsi [ETE Working 
[ANE KibtPhocsil Working 
[ANEKAL. Kaburhacoll Working 
ANE [MAYASANDRA. Working 
JANEAL [MAYASANDRA FEIT Worle 
[ANE [MAYASANDRN Working 
[ANexAL [MAYASRNDRIL Working 

AN [vuGuiliy” Wein —| 
[Aveo [MuSuWR Working 

[ANEXAL Wotig —} 
[ANESA Woring 
[ANEAL [TEI Working 
[ANEKAT KiiouFhacel Workiig 
ANEAL Working — 
[ANECAT Working 
[ANEXAT Working, 
NEAL Working 
[ANEcA Working 
[ANeAL Working, 
Workicg 


KRIDi-Phasoll 


[BENGALURU EAST 
[3926 (GENCALURL [SENGALUIRND EAST 
[S327 JoencAuRUi | 

[3928 [BENGALUR 


[niot-Phaseil | 
[aiot-Phassm—{——wosine | 
| KablPhasei [— Workins | 


[BENGALURU SOUTH 


NELAGULI 


[H. GOTAHAITT 


 GOUAHALU 


Working 


[RAMOHALT 


Working, 


[SENGALRU SOUTH 


[RAMOHALT 


Working’ 


[BENGALURU SouTH 


[RAMOHALL 


Coperiive 
societies 


Working. 


[BENGALURD SOUTH 


[RAMOKREIS 


KRDL-Phasell 


Working, 


ENGALORT SOUR —TANOHALT Woring 
ENGAliSaU SUH —[RNOHATT RR ering 
[BENGALURU [BENGALURU SOUTH [SCOUKERE Working. 
re ENGaLoRO sown — Soot Pe —Worie 
leicavas erGntuAu sours [scorer Woring 
[TS ETc sree Titi 
event Focus Kl Phacei Working 


BENGALURU, 


[HARA 


Working, 


(BENGALURU, 


(THAVAREXERE 


KRIDLPhasell 


Working, 


eveAuRd ERR Gru SOTTH — [VANIER mois [Working 

eNeALOR REGARD SOUT RDPhacail Wong 

ENG CEES Frias {Vor 

BENGALURU SRR SOUTH erratlT—Wirine 
5356 [BENGALURU BENGALURU SOUTH Working 
5357 [BENGALURU RURAL [DOOSALLAPUR Working, 
Soe [GETGNORG RSE OANA [NST Went 
3 [Gono nomi — [Devaar eel in 
3 [GNA On nims [Oana pT Wei 
FG [GENGATIRO RIAL ——[OEVANAN tL ne 
5362 |BENGALURL AURAL JDEVANHALLI Cede Working 

sodoty 
ATTEN XRD We 
So [SISALURSRTRE —OENANbSIN ಕಾಂಣಗ weit 
SE VRENGALTRURIRRL —[DANAALI roan one 
FE [ENOAIRO RINE —[OSANAL ENE ರಂಗ one 
SE [BrNGALURG RURAL — JEAN] EIT ರ್‌ಂಣಗ Wore 
SE [BeNcATIRU FOAL —[DEIANHBII UES ರಾರ Wong 
5369: [BENGALURU RURAL DEVANHALU \ANNESWARA GF Grants Working. 
5370. [BENGALURU RURAL |DEVANHALLI |AVATHI ತಂ ಗ Working 
ಂಾಗಗen Gris 

TT — SRG JE [ETN ್‌್‌ 
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Grama Panchayat 


[oevanmauu [aval Sammul 
[ (eFRSRLURU RURAL. [DEVANHAILY [avATi sass Working, 
$374" JBEHGALURU AURAL [OEVANHALLI eerraxore eettsicte spall Working 
ರೀಧತಗment Grants 
SST [EENGRIORD RURAL [SEVARAIT PETTAOTE [Dsssroshsd Pom Wore 
5376 [BENGALURU RURAL —— [OEVANHAILS BETTAKOTE [Reddyhall Fommul Working, 
5377 [BEnSAIURI RURAL ——[DEVANHAIII [BIDACURY KAD Woking 
5378. [BENGALURU RURAL. DEVANHRLLL [SOAURU ೭ KAD. Worklcg. - 
[5379 [BENGALURU RURAL JOEVANHANY [siDALURU KROL Working 
3380 [BENGATURU RURAL [DEVANEIAT Jeioiuu ‘nro Soins Working 
5984 [BENGALURU RURAL JoEvaHiAtt J8avARA Euobttied Working 
Deparment Grants 

SH [SENCALURG RURAL [ORG [BRVARA Folic sclons Worn 
S393 [BENGALURU AURAL ———[OEVANHALLT Co Opgaive, Working 
5304 (OENGALURU RURAL {DEVANHALEI co Operate Working 
NEE avsac — [oevainatti ಜೀ Workihe’ 
5338 [BENGALURG RURAL [DEVANSALY KRDL Working 

(BENGALURU RURAL [DEVANHALT Others Working, 

(BENGALURU RURAL [DEVAN DeotYender Woring 

[BENGALURU RURAL JOEVANHRIG Co Operate Working, 

[BENGALURU RURAL Pent Tender Working 

[BENGALURU RORAL ——JDEVANHALIT Bammul Working 
392 [BENGALURU RURAL JOEVANHAUT ೫ Bamind Working 
5393 [BENGALURG RURAL [OEVANHAUT MiAGrans Working’ 
5394 [SENGALURY RURAL [OEVANHALIT Bammal Working, 
5395 [BENGALURU RURAL Ema Working 
5396 [BENGATURY RURAL elle Solutions Working, 
5397 [BENGALURU RURAL Bom Working’ 
398 [BENGALURU RURAL KiNarvananps Working 


399 [ENGALURG RURAL Feeavyass 
[3400 (BENGALURU RURAL H-Narsvararps 


Sao [BENGALURU RURAL KAD 
5402 [BENGALI RURAL, KRIDL 


5403 [BENGALIRU RURAL 
5404 [BENGALURU RURAL 
[5405 [SENSALURU RURAL 
[5106 (SENGALUNURURA: —— [DEVANHAS —————AUE ——————pottenaaicoion ms | —Workine | 
[sso7 [sencatunu Rona —— [evant ice J hoggeratai TN RMzDevelopes | Workiig | 
[5408 [PENSALURU RUBAL [DEVAN AGE ge Tints solitions | Working | 
[ 5409 [BENGALURU RURAL ——[ONANHAT Ge [Negron Copiaine | Working | 
[ 5410- [BENGALURY RURAC OANA AGE [Singhs ans | Wong | 
[sa [seNcacuRu RURAL [oevaviati ice nis OOOO coDserithe | Works | 
5412 [BENGALURU RURAL [oevANHAtt ————— [KANNAMANGAA UU [rannanangss OOo not | Wokre | 
[5423 (BENSAURU RURAL [OVANA UU [RANANANGAA TT Kempsthimmanahall | SiKDeveiopors | Working | 
[5814 {8ENSALURU RURAL ——[DEVANAAG ——[KANNAMANGAR UU ——Foojerahai UU stxeveovers | Working | 
[ 5525 (BENGALURU RURAL [EVANHAL —[KANNANANGAA Sad ko | Workings |} 
[5526 (BENGALURU RURAL [DEVANHAU ————[KANNAMANGAA ganado J Six Develones | Working 7] 
[5427 JoencAtuRY una [oevankau [aaa ss OO ot “| Workng | 
[5428. [ BENGALURU RURAL [DEVANHAU ARR ase ann | Worn | 
|. 5419 [BENGALURU RURAL [OEVANHA JAA aban ki Woke | 
5120 [BENSALURURURAL —JOEVANHA ROA ans ami | Wok | 
[5322 (BENGALURU RURAL DEVANHAL oA podcasioni ooo] 
| 5423 (BENGALURG RURAL DEVAN Noi 
5424 [BENGALURU RURAL 
5435. [BENGALURU RURAL 
5426 [BENGALORD RURAL 
5127. [BENGALURU RURAL, 
3426. [BENGALURU RURAL 


3425 [BENGALURU RURAL Works 
5430 [BENGALURU RURAL. [OVANHALLY {Cooperate Working, 
5431 [BENGALURU RURAL (DEVANHALU V ‘nel Solutions. Working 
5037” [BENGALURU RURAL ——[DEVANMALT [TS working 
5493. [SENGACURU ROR ——JOVANHALLS [Ey Working’ 
543% [SENSALURUROAL ——[OEVANHALT S XRD Working 
3135 [GENGALURU RURAL ——[OSVANEGIT Pama Wailing 
5438. [BENGALURU RUA. Barinol Working. 
S187 [PENGALURU RUA [reer Working 
S438 [SENGALURU RURAL —— JOvANNAiII ETT ಗ Farm Working 
SENG ALURURURAL ——[DEVANMATtI aticisee Fomor Wore, 
BENGALURU RURAL —— JDEVANNAAI (MANDIBLE Barro Wong, 
BENGALURU RURAL —— JDEVANNAI [MANDIBLE Esa Working’ 
BENGALURU Ruka ——JDEVANHALT NALLURU ನಾಲೀಗೂಳ Working, 
(SENGALURU AURAL ——[OEVAMHALI [NALLORG KRU Working 
(BENGALURU RURAL ——[OvaNHAr NALLGRU [ee Working 
448 (SENGALURU RURAL [DEVAN [auc Operas Working 
ins [BENGALURD AURAL ——[ORVANAGT [NAuUAU KDE Working 
SKF [PENCALTRL RURAL —— [DEVAN [NAILURL Kato Worle’ 
sug [SENGAUR RUnAL ——[ORVANHAL VENCATAGIRNOTE [TENE Working 
sa9” [SENGALURU RURAL JOVANI VENRATAGIRIKOTE IROL Working: 
5150 [BENGALURU RURAL —— [DEVANHSLET [VeNKATAGIRIFOTE’ Hsrajarais Working 
Sor [enoATRO RTA —[oeininail [eearacnicore Re 
5452 [BENGALURORURAL ——[DEVANHAIL IVISEWANATHAPUSST Kol Working 
[345 [BeNGALURU Runa ——JOEVANNAtII NISEWANATHAPURA Corse working 
5454 [BENGALURU RURAL JOSVANHAI VSEWANATHAPURA ಸಾಗರ Se Working 
5155 (BENGALURU RURAL ——[OEVANHAILT MISRWANATAPURAL AFD Working 
3456 [BENGALURU AURAL ———[OSVANAILT SSWARATHAPURA. KROL Woting. 
S457 [EENSAURU RURAL [OEVANHALTI [SWART HIAPURS, Gamma Working 
SE [ENA ORTRURN —JOERRNRIT REVIT ಧಾ Workin 
E55 [BENGALURU RURAL —— JOEvANHAN evo Krol. Working 
5160 [BENGALURU RURAL ——[DODBAILAPOR ARAUMATTEE KAD Working 
Saga [BENGALURO RURAL ——[DODBALUPUR [ASAUMAIGE AF ET] Working” 
ies [eenoaunu RumAL —— JoopsattArtR [apacoNiANGE RAC {2017-487 Wore’ 
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[DODBALLAPUR (ARALUMALUGE [KARENAHALLY KROL Working 
ISa54 BENGALURU RURAL [DODSALLASUR JARALUMALUISE [ANE HOHE ದಾಗ ನಾಗ Worting. 
3465 (SENGMURU RURAL [DODALTAPUR [ARALOMAILIGE [SM SOUAHALY CO-OPERATNE Working. 
[3466 ASENGALURU RURAL [DODBALAPUR [AROCD! [ARODY Dowac Working, 
[oT MGENGRURD URAL —[OODBALLAPUR [BASSETT [ADRRARTANE FORE CEOPRANE Working 

5468 [SENGALURY RURAL [DODBALLPUR [BASHETTSAY GUDDADAHALU Indien 01 (0c) Workng’ 

5469 {BENGALURU RURAL [OODPALAPUR [BASHETMHALLY BASHETTAALLT SP GRANT Working’ 
[5470 (BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [SASHETIAALLS [BISUVANAHALLY KRIDL Working 
ST (BENGALURY RURAL, [BODBALASPUR [BASHETHRLLT [KASUVANARALY RANCH (201745) Weikihe’ 
572 IBENGALURY RURAL [DODBALAPUR BASHETNNHALUT [MOPARFACLY RANCH (201748) Worting’ 

5473 (BENGAIIRY RURAL [DODSALAPUR aSHErTHAUT [NASADERHATLY COOPERATIVE Working’ 

478 [BENGALURU AURAL [DODBALAPOR PASHETTINALTT [CADENA GP GRANT Working’ 

3475 {BENGALURU RURAL {DODBALLASUR [SASHETTIEALLT [RAGUNATHAPURA [ETN Working’ 

3476 [BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [BASHETTHALT [VARADHANAFALY GP GRANT Working 

3377 [BENGALURLFRURAL [DODBALUAPUR [BASHETTKALI (VELUPURA GP GRANT Working 

3478 {BENGALURU RURAL [OODBALLAPUR [BRAKTHARAHALT [BENACHIHATT. RANCH {2017-15} Working 

5475 [SENGALURU RURAL [DODBALIAPUR [SHACTHARAAITT [ALAPPRRANALY > SBME Workirg 

5480 [BENGALURY RURAL [CODBALLAPUN [SFACTHASAHALLT [SHARTHAHAIT PSM Working’ 
[sae1 [BENGALURU RURAL [OODSALLAPUR SHRARAHAL [SOMMAFALLY POMP Working, 

5182 [BENGALURU RURAL [DODSALLAPUR SHAKTHARATALT [EONDURHALY POMP Working 

5183 [BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR BHAKTHARAFAL KAOATHPPURT SBN Working 

S484 [BENGALURY RURAL. (CODBALLAPUR BHATHARAHALLT ANAKENAHALIY BEM Working, 

5485 [BENGALURU RURAL {DODBALLAPUR BRACTHARAHALLT KOLPALYA BoM Working 

S486 SENGALURD RURAL [DODBALLAPUR [BHACTHARASALLT [hr KAENAKREY BSP Working 

Sas? BENGALURU RURAL [DODBALAPUR [BHACTHARANULT [RANNIRINA HAY BBM Working’ 

S488 {BENGALURU RURAL [DODBALIAPUR [CHANNADEVAGRANRRA. [BANDAIANAPALYA RANCH T2078 Working’ 
Sans [BENGALURU RURAL [DODBALIAPUR [CHANNADEVIAGRAFARA [BEERAHANAPALYA. GP GRANT Working 

5450 [BENGALURU RURAL [DODSAITAPUR [GUNNADEVAGRAHARA [CSARNADEN RGRANARA. GFGRANT Woikl 

S491 [BENGALURU RURAL {DODBALIAPUR JCHRNNADEVIAGRAHARA KODA GP GRANT 

S492 [OENGALORD RURAL {DODBALLAPUR [CHANNADEVIAGRAHARA [ADHURE GF GRANT 

5493 [SENGALURU RURAL ——[DODEALLAPUN [CHANNADEVIAGRAKARA [MAUOHALY [TS 

5194 [BENGALURU RURAL ——[DODBALLAPUN [ORRSAIOGIHALLT [OARS NIOSIHAT RANCH (2027 

5495 [BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [OAASNOSHALL [DARGAIOGINALS Others 

5496 [BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [DARGMOGIKALLT [NAGASANDRA [ Working, 

$487 [BENGALURY RURAL | DODSALAPUR (DODDABELAVANGALA (AUANAATTE RANCH (201775) Woking 

5168 [BENGALURU RURAL ———(DOOBALIAPUR [CODDABELAVANGAIA [CH USABEAVANGRIE. Pew Working 

5499 (SENGALURU RURAL [OODBALLSUR [DODDASELVANGAA [DODDABETAVANGAA BoP Working’ 

5500 (BENGALURU RURAL [DODBALAPUR [ODDASELAVANGAIA [OCODANELAA BBM Work 

3501 {BENGALURU RURAL [DODBALAPUR DODDASELAVANGAA [KAREPURA ROME Work 

5502 [BENGALURU RURAL [CODSALLAPUR [BCDDABEAVANGAA [RAMAPURA BSMF Workin 

3503 [BENGALURU RURAL [DODBALAPUR [DCOOATHUMAKURU [DODDATUMUKIRY APEX) Workin 

3505 [BENGALURU RURAL ——[DODBALLAPUR [DODDATHUMAKLRU [scwmasat.Y KAIDL ‘Workin 

5506 [BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [CODDATSUMAKUR [EARN SONNENAPIIT KROL Word 

5507 (BENGALURU RURAL —— [DODBALLAPUR [RADONARALU [HADONAHLLY [FN Work 

5508” [BENGALURY RURAL [OODBALLAPUR [HADONAFALLT [ISHMIDEVIPURA. WIR Grant Wong 

3509 [BENGALURU RURAL ———[SODBALUAPUR. [AADONAHALUT [TANAUMAGONDANARREN Hs Sant Working 

5510 [BENGALURU RURAL [DODBALAPUR. [HADRIFUA. [OAKANEIAS BBM Workid 

ssi [BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [KADRIPURA [KAAIPURA KROL Working 

$512 |SENGACURD RURAL [DODSALLAPUR (HADRIPURA [NADHURANR FOSAHALGY RANCH (202735) Workin 

5513 [BENGALURU RURAL (DODBALLAPUR [HADPURA [NARANANALLY CO-OPERATIVE Wort 

512 [BENGALURU RURAL [DODBAAPUR [RADRIPURA [RAMESHWARK KRIDL Word 

3515 ASENGALURURURAL —— [DODBALLAPUR, MANAGE BOMNIAAHALY KRIDL Workin 

5516 [BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR, HANABE IKANARAUY KRIDL- Woking 

5547 [BENGALURU RURAL [CODBAIAPUR [HANABE. (HANABE Pep Working 

5518 {BENGALURU RURAL |DODBALLAPUR HANABE [MADESEWARA [EET Workin 

5519 [BENGALURU RURAL ———(DODBALAPOR HANASE [NERALAGHATTA TP GRANT Wontin 

5520 [SENGALURU RURAL ——— DODBALUAPUR. [HEGGADINAILT [SUA ¥RioL Working, 

S525 [BENGALURU RURAL ——— [OCDBALAPUR, [HESGADIHALLY [HEGGADATALY KROL Working 

5523 [BENGALURU RURAL [DODBALAPUR, [HESSADIHALT [HEGGADAKALLY DIARY Working, 

3523” [BENGALURU RURAL ——[DODBALLAFUR [HEGGADINACU SONNAMARANATATLY RANCH P07 Workin 

5524 (BENGALURG RURAL [DODSALTAPUR [HONNAVARA [DODDAVADAGERE RANCH (2017-18) Working 

$525 [BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [HONMIVARA. [GANORAGOLPURA RANCH (201728) Working 

HNARAYANAPPA, 

5326 [BENGALURU RURAL [oODBALLAPUR [HONNAVARA [HONNADEVPURA ಅಗ Working 
[C3527 (BENGALURU RURAL [DODSAIAPOR (HONNAVARA, ISTURU RANCH (2017-18) Working, 
[5528 {BENGALURU RURAL DODBALAPUR JHONNAVARA. [KAMMAASANDFA RANCH 1201728} Working 

5529 [BENGALURU RURAL [DODSALLAPUR [HONNAVARA [PURUSHANANALSY KADL Working 

5550 [BENGALURU RURAL [DODBALAPUR [HONNAVARAT TR 

BENGRLUAD RURAL J DODRAIAPUR SORAVARR ರಾಣ 

BENGALURY RURAL ———[BODBALAFUN [ECSANAILT RID 

BENGALURU RURAL ———{DODSAILAPUR IT Working 
[BENGALURU RURAL ———[DODBAIIAPUR [SOSARRLIL Workine, 
[BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [AOURUNTE Working 
BENGALURU RURAL. [DODSALLAPOR [HUCKONTE Working, 
[BENGALURU RURAL — [DODBAILAPUR HGUKONTE. PSM Wong 
[BENGALORU RURAL ——JDODSAIUASUR [HUURUNTE ELIS Working 
[SENSALURU RURAL [DODBALIAPUR [HUGKUNTE BBMP Working 
(BENGALURU RURAL [OODBAIAPUR, [HOUKUNTE BBMP Working 

S341 [BENGALURU RURAL [DOSBAILAPUR [MUURUNTE BSMP Working 

5502 [BENGALURU RURAL [DONSALAPUR RADANORY FANE 2077355 Working 

$963 [BENGAIURU RURAL {DODSALIAPUN (ADANVRL (MADAGONDANAHALIY. RANCH(201735) Working 

554s [BENGALURU RURAL [DODBALUAPUN [KACANORU [MUPPADISHATTA. RANCH (201738) Workihg 

3545 [oeicaiibnu ust [SonsAttaPuR sasavaos auoou MNP | one 

3546 [BENGALURU RURAL [DODSALLAPUR, [KANASAVADI [KANASAVADI KRDL Working. 

5547 {BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR KANASAVADT [KANASAVADY Water core swsiem | Working 

B48 (BENGALURU RURAL {DODBAILAPUR ANASAVADY KANNANIRNGRIA SRD. Working’ 

5sag [BENGALURU RURAL [DODSALLAPUNT [SNASAVADL (ENC ASADANALYT [UC IECET] Working 

S350 [BENGALURY RURAL [DODSSLAPUR [SNASAvADH [ROREALAFALN OTS Working 

5552. JeticaluRu RURAL [ooosatLAPuR enaSavad! [waGenAsALtY ಗ Working. 
552 BENGAIURURORAL — {DODBALAPUR ONASRVADT [RAMADEVANATRTY Fadl Worn 
15553, (BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR [SANTANAKUNTE [ASTHRAHALLY MA Gram Working 
[5554 {BENGALURU RURAL [DODSALLAPUS [KANTANAKUSTE (KANTANARUNTE, KRIDL Working. 
5555 [BENGRIORU RURAL ——[BODSAtAPUR [RITANARONTE IWATA [CER Works 


60 


3356 [BENGALURU RURAL [DODSALLAPUR RANCH (2017-25) Workihg 


[3557 (SENGRLURO RURAL J DODBALIAPOR. FRDL Working 
WHERAYANRPPE p 
5358 [sEHGALURU RURAL |DooBaLuasuR esruru [er Working 
SS (BENGALURU RURAL [DOCBALIAPUR WESTURT RANCH (2027357 Woking 
3560 JBENGAUIRG RUAL ——JCODSALIAPOR [esrunls GP GRANT Working: 
3561 [oewéAtuny aural. |ooveiaruR esruny Hm Working 
S57 [SNSRTURRORRL J SOSERTAFOR FETORT RONTAAFRT COOPERATIVE Wore 
5565 SENGALURU RURAL J OODEREIAFOR ESTO —[RANDIBYADARARTT DIARY Walking, 
SSS [BENGALURD RURAL [OODBALUAPUR [KESTURU RANCH (2017-16) Working’ 
3555 [sen GALA RURAL —[codsartaPuR EsTuRY RANCH (2017-38) Woking. 
3568 JBENGALURU RURAL ——[DODBALEAPUR. ODIGEARLT RANCH (201728) Working 
5567 [BENGALURU RURAL ——JDODSAILAPUR, [KoDIGmAL KAD Working 
S568 -[oENGAUURURIRAL ——[DODBALIAPIR [KooiGeHAtT RANCH 201778) Working, 
3565" [ENGALUAU AURAL —[DODSALIAPUR ocigeall APEX 201637) Working 
AYANAPS 
5570, [penGaLuil RURAL [ooobal:afuR ooisennt A Working 


[BENGALURU RURAL [DODBALLAPUR KOOIGEHALLS DOWAC Working 
BENGALI RURAL —[o0niGR Fopreerniir [ETS Waring 
evcatunu usa: [oooeatiapur rowaGHATTA H br Working 
FT CONN I OPERATE Wee 
7 oenniun Rona —[SSosatiAoR DIARY Woring 
EGRLORG RURAL — [CSDRRISSUR DURY Working 
SST [BRNGRURY RURAL —T ODI OR TF oANT Working 
5578 [BENGURL RURAL —TooDRRiiSUR [A Wiig 
5575. [SENGNURU RGA — [SonnnaiR IT MWortin 
S580 JBnGALURU RURAL ——[o0DBRIAPOR [NT Working 
5581 (BENGALURU RURAL Dept Tender Working, 
5582 [BENGALURU RURAL GP GRANT Working” 
S583 [BWCAURU RRR PapTonder 

5 [ENGALURD RRA DepTencer 
EE DeprTonder 
5596 [BENGALURU RURAL Dept Tender 
3587 [SENGALURU RURAL [MELEKOTE, KRIOL, 
[5558 [GeNonc und RURAL ——[SO0BRILAPUR cco [ouNsarurr Seething rie 
[5589 [GEHGALORT RURAL ——JOODSRAPON THEE J CIKARYAPPRRR [Stains ts [Working —] 
[3550 [BENSALURURURAL | OODSALLASUR | MEENOTE TT CHOWSORDANAHAY ot J Woins | 
[Sosa [SeNcAURTRUNAL —— [oocaacius ——— Metro —————LooocaRAAPPaNArAN arene [—Worins —] 
[3552 [GENGALURY RURAL [ooosAtlapR —— [esos ——————eaimeaa ip wore | 
[5555-[oeicatund sunA——| 


[oopsauiun —— wero 

{S554 (BENGALURD RURAL ——JocDBAlAUs [Meteo Meiko gai Wortin — 
H 5555 [BENGALURD RURAL J ODBRLLAUR ———TMELMAOCSANAHALT [SUNOS ee ois —] 
[ ss96 [oevcAtURY Runa [oooBAtuAoR ———[MELNAooSANAAL | 
[3597 [BENGALURU RUN [o0osAlLAPOR J MELNACOSANAA | 
[355 {BENGATORS RURAL ——[OODBAUAUN ——[MEUNNCOSANARA [3 NAGENAR Oo | Worn 
{3598 [BENGALVRD RURAL ——JDODBALLAPUR ———[MEUNAOOGANAHALS TSS Hate voting] 
| 5500”[EEIGALURD RURAL ——OCDSRIEUR ———TRNASHATA ———ToASASONDRAIN ancora | — working —] 
[5605 [senearUsusurs — [oooenseus ———aciaTa 
[xaNcrGANAA UR Workin | 
[ S603 JaeNcALURU RURAL | ooDSALLAPUR ———JRNASHATTA TT [PINDARURATHINMANAHAUT [RACH 20738) [Working —] 
[2608 [BENGALORD SURAL ——JOODBAIAPUN [RNASE pashan os J Weite | 
[5655 [BENGALURU RURAL ——[OOBALAFUR ——[RNASHATA [NAMA io wiring —| 
[5805 [GNGALURU RURAL [BODBAILAFUR ————[SAKKARESOLURTRT ——JAKKATHAMNANATRY oe Torii —| 
[S607 BENGALURU RURAL 

S608” [BENGALURU RURAL [DODSALIAPUR 

3609 [BENGALUNG RURAL [CODBALLAPUR 

S610. [BENGALURU RURAL [DODBALLASUR 

So [BENGALURU RURAL, [DoDPALLAPOR 

S6i2 [sENGALUAD RURAL [OODSALLAFUR. 

5613 [GENGALURY RURAL [DODBAILAPUR. Working 

S613 [BENGALURU RURAL (DODBAILAPUR HNARAYANAPPA. Working’ 


5635 [BENGALURU RURAL [DODSATAPUR EBD Working 
[5616 [BENGALURU RURAL (DODBALAPUR BBM Working 
5617 [BENGALURU RURAL ——[DODSAILAPUN BBMP Working 
S618 [BENGALURU RURAL ——[DODBAILAPUR SMP Working’ 
5619 [BENGALURU RURAL [DODBALIAPUR BMP Working 
2620 [BENGAL VRURURAL ——JOODBAILASHR SMP Working, 
S621 {BENGALURU RURAL ——[DODBALAPUR BoM Working 
3622 [ENSALURURURSL | DODBAILAPUR BEN Working’ 
3623 [BENGALURU RURAL ——TOOOBAILAPUR PEN. Working, 
3824 [SENGAIURU RURAL [DODBAILAPUR MF Working. 
[5028 [BENGALURU RURAL —— [DODBAILAPUR. BBMF Working 
5625 [BENGALURU AURAL —— JDOc8ALAUR ee | —Woting 
5627 (SENGALURU RURAL [DODRANAPUR BNP Working, 
5628 [BENGALURU RURAL ——JOODBALLAPUR Warercare svcom | Wodis 
5629 [SERNCALURU RURAL ——[DODSRUAPUA Krol Working 
5630 [BENGALURU RURAL ——[DODBAAPUN KAD Working 
S631 [BENGALURU RURAL DODBALLAPUR GF SANT Working, 
5632 BENGALURY RURAL —— NELANIANGALA ET Working, 
5633 [SEnGatURt Runa ———[NEAMANGNA C5 Operative Werline 
$634 [BENGALURU RURAL [NELAMANGALA ps Working 
S35. [BENGALURD AURAL ——[NEIAMANGALA Cope Working, 
ಕ [BENGALORU RURAL [NETAMANGAIA. [ACALARUPPE, Co Operative Working 
5637. [BENGALURU RURAL ——NELAMANGAA [ARSHINAFONTE T MRDL Work 
3638: JBENGALURY RURAL ——[NEAMANGAA [ARSSNAKUNTE KROL Working 
5635" [SENGALVATRGRAL ——[NECAMANGATA [ARISHMAKUNTE KRIDL Working 
5630 [SENGALURD RURAL ——[RELUAMANGALS, [ARESOMMANAHGTT Rope Working. 
S691 [BENGALURT RURAL [NECAMANGALS [AAESONIRHAHALLE Coapartive Working 
5612 [BENGALURU RURAL JNECANSANGALA ARISHNGKONTE PaprTender working, 
SES [NGAUAG URAL ——JNELAMANGAA ——[inisnihas GT Pept Tender Working’ 
Sea [SeNGALURU RURAL. [NELAMANGALA [ARISINAKUNTE Dept Tender Working’ 
SES [BENGRORD RURAL [NEAMRNGA RSINAFUNTE Dep Tender Woes 
[3ea6 BeNGaURU AURA. [NEAMANGAA ARSHINAKUNTE ನಾರೀಂ Working, 
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15647 [NELAMANGALA [ARSHINARUNTE others Working 
5545: |BENGALURG RURAL [NELAMANSALA JARISHIMAKUNTE Others’ Working. 
Ses ISENGALURY RURAL [NELAMANGAIA [ARSHNAFUNTE ತಕ Other’ Waring, 
3650. SENGALURY RURAL [NELAMANGALA [SASAVANARALLT KROL Working 
[3852 VoENGALURG RURAL [NELAMANGALA [BASAVANAHALLT [SassvarahallitUchith Nagar} Dept Tender Working 
3852 [BENGALURU SORA ——INETAMENGALR ASAVANAKACT ಮಂ Wong: 
E853 BENGALURU RURAL JNELAMANGALA. PASAVANAHSLLT CE pmve Working, 
5554 BENGALURU RURAL [NELAMANGAK BASAVANAHALIT KRDL Workiig, 
[5655 [BENGAURU RURAL, [MELAMANGAIA [BASAVANAHATLT Dept Tender Working, 
5655 BENGALURU RURAL [NEAMANGALA [SASAVANANALLT Dept Tender Working 
5657 (SENGALURU RURAL —— [NEANSNGALA [SOCiHAT DeptTencer Working, 
5656 BENGALURU RURAL [NECAMANGALA [BOODWNAL Det Tender Working 
S959 JBENGALURL RURAL [NELAMANGATA [BOOM DeprTender Working 
5660 [EENGALURO RURAL ——[NELAMANGALA [BSO0NAL eee Dept Tender Working 
E61 [SENGAURU RURAL ——[NELAMANSALA [sSoIFAL [Sushil ರéotTender Working 
$962 [SENGAUR RURAL [NELAMANGATA [SOODINAL [oegsraial DesTender Working 
5683 [BENGALURU RURAL NELAMANGALA [BooDIAL, [Fecvanatsi Dept Tender Working’ 
Geet [SENGALURG RURAL [NELAMANGAA [BooDinAL [Machonavaloranalr Dei Tendsr Working” 
665 [SENGALURY ORAL, NEUAMANGAA [BOODIMAL [Fhonachinkoe DeptTeniier Waning 
5665 [SENGAURURURAL J NELAMANGALA. [BCoDIFAL [eramancharahati DeptTender Working; 
F667 (NECAMANSALA [DopoAsEE [Do0DASRLE OeprTender Working 
5668 NELAMANGALA [D000ABEF css OeprTendor Working 
$665 [NELAMANGALA [ರ೦ರ೦AರELE [Doddachonovsil Tender Working, 
5670 [NETANANGAA. [souHaiG [RuraStarait hers Working 
RRaryarapps 
[NELAMANGALAL Jeouaral lsouaaii Fein Working 
Mls. RONCH 
aenGALuRY RURAL [NELAMANGALA Hasina; [chtdcanahali POLMERS PVT Working 
xD. (Dept. Tender) 
[eee] 1 
enGALURY RURAL [NELAMANGALA pasRUvALLS akscanatali a Working 
Ws, RONCH 
Joencatuu URAL {NELAMANGALA HASIRUVALY [vaadakurte POINMERS PVT Working 


567 


xD, Wept. Tender 


[BENGALURU RURAL. 


[BENGALURU RURAL 


[3678 [BENGALURU RURAL 


- | sos: [even RURAL 


NGALURU AURAL 


[oeNGALURY RURAL 


INRLAMANGALA 


ELAMANGALA 


INELAMANGALA 


[NELAMANGALA 


[NetaMaNGAtA. 


[NELAMANGALA 


[NELAMANGALA. 


NECAMANGAA 


HAsRUVAt 


JHasiauvaty 


[HONNEHAL 


[Hoch 


MONNEHAULY 


[HonNeHALt 


[KALALUGHATTA 


RNaravenappa. 
lDopt. Tender) 


(co-oparattve society 


[co-opararive society] 


FMoruth SoH 


Tonder Under 
Progress{Dept. 
Tender 
SMart Suki 
PVT td others 


CSRIACE Deslpners 
Ad) (Others) 


CSRIACE Designers 


Working 


Working. 


Working 


Working 


etsvanaas  JeAGHaTiA cee | Se 
FE 
TECHNOLOGIEST 
5684 [BENGALURU RURAL |DODRALLAPUR KODIGEHALU PT LTD (Dnt. Working 
Tene 
Apex Assoclats} 
y 
5685 |BENGALURU RURAL |[DODBALLAPUR |KODIGEHALL {Dept Tender) Working 
FS TEST [Sess sa ie 
5687 {BENGALURU RURAL [NELAMANGALA [KULUVANAKALLI [co-oparative society Working 
seas [smcnunu sua. eaves [NNR co opine seca] Works 
eT 
Wl or 
609 [secur susa [Aeneas [ues Med [ins 
{ 555 [panunonins, — frenncs ANA oLNANAHALY cospirame soca] Work 
Apex Assochats } A 
en av y 
5691 [BENGALURU RURAL NELAMANGALA INE 4 {Dept Tender} Working: 
sex2 [oatonund surat [seaavens [Mee vuooncncaatA opr soc] Werke 
| EESAVYASA 
TECHNGUOGIEST 
583 [oeucaconu nua. [uecamancas J usnsiuroie oorecrs Fomotoee | oo 
Tender 
sess [omcacund nom [neamavens [NAOT anu | 
AE 
| EGNoLoGIEsT 
sess lescausi nua nessa issues sisia Fe 
Tend 
Wis. RONG 
5695 {BENGALURU RURAL, [NELAMANGALA [SHIVAGANGE iKambal POLYMERS PVT Working 
to. oer. Tenn] 
5697 [BENGALURU RURAL NELAMANGALA (SHIVAGANGE. |Machonahali Werakaepes Working 
{Dept Tender) 
ese [anon nonat  [ieavens  [SHNAGAGE ARAGONOANATAL. OS 
sess lcnuno nusa. ears [SMACAGE [recive | 
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MJ5. RONCH- 
5700 BENGALURU RURAL. [NELAMANGALA [SHIVAGANGE (Shvanadharagara POLYMERS PVT Working, 
£TD., (Dept. Tender 
5701: [oeNGALURU RURAL NELAMANGALA [SOLADEVANAHALLI JDARMANAYAKANA THANDA co-oparative societi] Working 
ಘಾ 
Ee TeWotoctsT. |... 
PVT LTD (Dept. 
Tender 
5703 (BENGALURU RURAL [HELAMANGALA [SOMPURA [Niduvands HTRMNNOtheis) Working, 
5704. |BENGALURU RURAL JNELAMANGALA |SOMPURA [Sompure 1Gp Fund) {Others} Working 
| eee ್ಥ 
ಸಾ ಮ 
TT TTT [ a | 
ee [onunonomn ens [oi ee AOR [ae 
WMaruth Suzukl 
5707 edehal fork 
RE Pee [aon naps | 
5708 BENGALURU RURAL JNELAMANGALA |SOMPURA [Yedehalli colony 1(Gp Fund} {Others} Working. 
Oy ee ST eee [nner SOS ee 
F Tender Under 
so enienn nua. [resinicss  [sinecsruss nacre amuse | Wass 
Tender) 
TT — a —ee— ನಾ [Tn TT 
ENA 
resmocalst 
F we 
5712 [BENGALURU RURAL [NELAMANGALA /T.BEGURU |T.Begur PVTLTD (Dent. king 
Tender 
A NN TT ee hoe | 
M/s. RONCH 
5714 [BENGALURU RURAL JNELAMANGALA [T.BEGURU [oyranahalii POLYMERS PVT Working 
F —— 
Nr 
momouocisr 
a 
5715 IGALURU RURAL [NELAMANGALA [THAYAMAGONDLL Mhyamagondls 4th Ward puTLTD) Dent. Working 


BENGALURU RURAL 


SENGALURG RURAL 


BENGALURU RURAL 


S78 


eh GALURY RURAL 


INRAMANGALA 


[NELAMANGALA 


INELAMARGALA 


[rHavaMAGONDLY [rhyamagondlu 4th Ward AD.Cclcny 


[VaIARAHALU 


VAIARAHALLI 


NHAVAMAGONDIU [rvaragondui UT] 


FEAWASR 
TECHNOLOGIEST 


PVTLTD). (Dept. Worktey 


Progress (Dest. 
Tender} 


M/s: RONCH 
POLYMERS PVT Working 
LTD. (Dept: Tender)| 


1-Gp Member 
Fund (Others 


3721 [BENGALURU RURAL |NELAMANGALA VAJARAHALLI [i-Dr, Water {ot )] 
EON SON TE Ens 
5728 [secatuRG RURAL [HELAMANGALA [vSHWESHWARAPURA sampuis ರ Working 
ST (ENGAORT RURAL [NEAMANGAIR [VSHWESHWARAPURA. em; JM Cothan] Working 
CSR Fund (UB) Ltd 
eararaniprs Worl 
5725 JBENGALURU RURAL [NELAMANGALA (WISHWESHWARAPURA [ve inipu’ {other} king 
ವ 
s725 [eencnunt suns [yeswanann  [nseWesHWARAPUA eregaranapelsy eT [oe 
FPN CTE TE ETT [TN Wg 
5728 BENGALURU AURAL [NELAMANGALA [VISHWESHWARAPURA KRIDL Working” 
5729 Jeexcaturununa.  [Naamancas NANTAGANARA ee | Wonks 
EESAVYASA 
ecHNcloGlEsT 
Al Worl 
5190 JoeNcsuuni'nunAL  [NelAMANGALA avricasaAut amir ring 
vended | 
3734 [BENGALURU RURAL INELAMANGALA YANTAGANAHALU fpesAssocats} Working 
(Dept. Tender} 
5732 BENGALURU RURAL | NELAMANGALA YANTAGANAHAL Br Working 
3733 [BENGALURU AURAL JNELAMANGALA [YANTAGANAHALLI 1-GF Fund {Others Working 
5734 [BENGALURU RURAL JNELAMANGALA WANTAGANAHALLL 1-GP Fund (Otbers), Working 
5735 [BENGALURU RURAL [HOSKOTE [ANUGONDANAHALL Dept Tender Working, 
[sre oecatviv Rusa —Jrosiore [NOSONGANAPRLT oer Waring 
sro [pene Rusu —THostore [NUGONBANATALIT Ore Workrg 
5738 [BENGALURU RURAL JHOSKOTE [ANUGONDANAHALLS Others, Working. 
5733 [BENGALURU RURAL MOSKOTE JANUGONDANAHALLE Krid Working, 
5740" [BENGALURU RURAL (MOSKOTE. BYLANARASAPURA_ Dept Tender Worklng, 
SFI [GENeUR RRC ——[Hostore UNARRSAPORA kal Wong 
sno Teencatund Runa — JHosrore ranacoiiR [IT Worl 
{5743 [BENGALURU AGRA JHOSKOTE [BYLANARASAPURA Others Working 
5744 BENGALURU RURAL. IHOSKOTE [BYLANARASAPURA Otters Working, 
Sras [pean Rupa —[HosRoTe [SARASAPURS Oe Waring 
S188 [BENGALURU RURAL [HOSKOTE JBYLANARASAPURA_ Others Working 
S77 BENGALURU RURAL [Hos¥orE [BVUARARASRPORA ‘others Working 
STE BENGALURU RORAL Rowe [CORAL Toons Working 
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HosrorE [DVANAGONDI [sevanagundl Dept Tender Working, 
3750 {BENGALURU RURAL [HOSXOTE OEVANAGONS [Soddadunrasendrs Dept Tender Working, 
(ENG ALUR RURAL [HostoTE [DevANAGONDI [EARARAHALLY Cthers Working, 
BENGALURU RURAC ——IHOSKOTE [ORVANAGONDT D. KOSAHALY hers Woking 
[BENGALURU RURAL ——HOSKOTE [DEVANAGONDT (DODDADUNNSRNDRR Sihers Wenig 
peNcALuRY RUsaL ——[Hoskore [DVANAGONDI [HANDENAHAULY Othe Wiring 
eNcnURD ura — [HostorE [DEVANAGONDI [OBALEFPURA ihe Working’ 
3756 [ RURAL [HOSKOTE (DODDARAIAGERE [BENDISANAHALUT Others Working. 
3757 [BENGALURU RURAL THOSKOTE [DODDARMAGENE [DODDAARIAGERE Der Working’ 
EY ರ RURAL [HOSKOTE [CODDARALASERE (SUUARALIU others Working 
5755 [BENGALURU RUNAL ——JHOSKOTE [DODDARALAGERE [RAGREGAHATY Others Working 
5760 (BENGALURU RURAL [HOSKOTE [DODDARALAGERE. . AGRAHARA Others Working 
S761 BENGALURG RURAL [HOSKOTE [BoocARALASERE [even oe Working. 
5762 J8ENGALURU RURAL [HOsKOTE [DOODARALAGERE (THIMMAPPAMAHALT Others Working 
[5763 [EE RURAL [HostoTe Kridl Working 
[sre ToeeNuRo ROR — Hossa ಜಾಣ Workine 
| S765 JENGALURURURKE ——[HosKorE Others Working 
$768 [GENGALURD RURAL ——[HOSKOTE Others Working 
3767. (SENGAIURU RURAL [HCSKOTE otters Work 
BENGALURU RURAL Over Working 
BENGALURU RURAL Other Womifg 
BENGALURU RURAL thes Working 
[BENGALUR RURAL [ Worle, 
ENGALURY RURAL others Working’ 
EENGALURY RURAL, Ce Opertve Working 
[oENGAURY RURAL —— [HOSKOTE CoDpeniive Working) 
ENGALUAURURAL ——[NOSNOTE Cites Work 


[BENGALURU RURAL [HOSKOTE Other 
[BENGALURU RURAL. [HosxoTe Other” 
[BENGALURU RURAL [HOsKOTE, Others 

[HOSKOTE Others Working. 


HosKoTe Others Working 
(BENGALURU RURAL. [FosroTE Dept Tender Working. 


[5762 [BENGALURU RURAL. [HOSKOTE. ‘Others 
enc ALURY RURAL ——INOSKOTE Other 
| 5785 (SENGALUNU AURAL, [HosKoTE Sthers 
[3785 toenanusunvaa, ——Hosxor 
5787 [BENGALURU RURAL ——HOSKOTE —————[OODoANAAA —————[o0DoADENAHALLT 
5785 [BENGALURU RURAL —{HOSKOE ————[DODDRNAAA OU [HAASINANAYPURA 
[5189 [SENGAuRU RUnAt —HOSKOrE ————— [oonoaNAiAA Nie TT] 
[5790 {SENGALURG URAC HOKE DOONAAA I URRAMANHR Tes Wong] 
[5794 [EENGALURO RURAL HOKE [Dooce Woe | 
{5752 [senoRtunl RoR —|Hoskot ————[coooaaiaa vance hes | Workie | 
[3755 [oenenuu Rusa —Hoskore [Sansone entender | Wortis | 
S52 loencasnu naa ——|Hosor ——— [cavacave Uno oes TT workin | 
15795 [GENGALURG RURAL [HOSKONE —————[GANASAORU TT [MARANGERE es cin | 
[3796 [GENGRURU RURAL IHOSKOTE —————[eANacAURG ———SHNANSUNR thes oii | 
[5797 SENGACURU RURAL ——JHOSKoTE —————[CANAGAURD [Sopa Ties Woking |} 
5798 (BENGALURU RURAL ——JHOSKOTE [NASA [aman hes Working | 
[5759 [GENGRLURG RURAL —— [HOKE [RNAI —MRUNARANGR Toes | —™Wokine | 
[5600 [SENGALURG RURAL ——HHOSNOTE J GDOAPPANAFAT J ontorstsir TT Cooine | Woke | 
550s [SeNGAuRU RURAL —|HosKore —————[ciooaseanana arson entree | Woke | 
[3592 (sencmunu nnn —[Hoskote ——ciooappanatinit litte Tenens | worins | 


$803 [BENGALURU RURAL [etsdaprananali TT estendec | Works —| 
's8oa [BENGALURU RURAL [yenagunte Des Tender 


905 [BENGALURU RURAL Orhers Working 
$806 BENGALURU RURAL Others Working 
$907 [SENGALURG RURAL otners Working, 
905 -[BENGALURY RURAL thers Workin 
5809 {BENGALURU RURAL. Cropentie Wor 
S930” [BENGALURU RURAL krdl Wong’ 
381 [BENGALURU RURAL DepiTender Working, 
$812 [BENGALURU RURAL Others Working 
5813 [BENGALURU RORAL thers Working 
S484 [BENGALURU RURAL thers Worling, 
5835 [BENGALURU RURAL thes Working, 
S81 {BENGAURU RURAL thes Working: 
S67 JMENGADKS KORRL OSMOTE ವಜ SARS SFE. ರಜ eccg 
S885 (BENGALORU RURAL oper: Woking 
919 [BENGALURU AURAL adi Dept Tender Working —} 
5620 [BENGALURU RURAL —— [HOSKOTE Cooperate Working | 
S821 [BENGALURU RURAL ——[HOSKSTE Orhers Working 
3922 [BENGALURURURAL —— JKOSKOTE Depends Work 
5829 (BENGALUR RURAL [HOSKOTE Dest Tender Wo’ 
S82 [SENGALURU RURAL ——[KOSKOTE Kral Workirg. 
5925 [BENGALURU RURAL VKOSKOTE DeptTerder Working 

[3826 BENGALURU RURAL [HOsxoTE Dept Tender Working 

{ser [seNcatunu pura ——[NOSKoTE others Working. 
[3s2s (seNeAWRG RoRAL ——[EOSKOTE [KALFUNTE AGRAFARA Others Working 
ss [SSAIRY RURAL —Nosror [GNSAIPORA ನಾಗ್‌ Working 
850 [BENGALURU RURAL ——[HOSKoTE [ANBAIPURS. Co Ofori Working 
S831 VeeNSALURU RURAL [HOSKOTE [ESWBALPURA Cooenive Working. 
935 JoENSALURY RURAL ——[HOSKOTE: [SNBALPURA Dept Tender Working. 
sess Joencauuau surat [HosKoTE —amiBAlIPURA DepiTender Working’ 
S50 [eENCAURL RURAL [HOSKOTE [AABALPURA ers Working 
F035 [BNSAUBTRURA ——[HOSKOTE [KANBRUIPURA oer Working 
F856 [BENGALURU RURAL —— (HOSKOTE —smanuruna, ihers Workin 
F657 [EENGNORU RURAL JHOSOTE EAN HOSA oars Working, 
[3856-[SENGAURU RURAL [HOSKOTE [KHAN HOSAALT ರಾಣ working, 
303s [seNGALURURURAL ——[HOSKOTE [rail HOSAKA Others Working 
3000 (BENGALURU RURAL HOKE KERN HOSAKA [ Working 
Seal [SENGAURORURAL —— [KOSKOTE AN HOSTAL Ors Working, 
[22 (BENGAURG RURAL —— [HOOT RUNSRRANL TT Weriine 
[Sens [8eNGAURU AORN [HOSNOTE [RUMSALAIALLY ನಾತ Working 


6a 


S885 [BENGALURU RURAL 


[HOSKOTE 


‘otheis 


Working 


[HosxoTE 


thers 


Working 


3805 (SENGALURG RURAL 
{SBE [SENGALURY RURAL 


[Hoscor 


ರಜ 


Working 


S847 [BENGALURU RURAL 


HosxoTe 


oer 


Workine- 


B48 [BENGALURU RURAL 


Trosrore 


others 


Working, 


SPAS ASENGALURU RURAL 


[Hosrore 


Others 


Workloe 


se50 [seNGALUny Runa: ——JHoSROTE Cine Working 
ast [BENGALURTRURAL —Iyostote Sher Working. 
[5657-[orNSALRY RURAL Hosrore ಗ Woking 
5855. [SENGALURG RURAL [HOSKOTE DeprYender Workin. 
5654 [eENGAIUAD suRaL —lHoskore Dept Tender Working, 
3955- [GENGALURU RURAL Co Operate Working, 
S856 [SENGALURU RURAL SP Tender Working’ 
S957 [BENGALURU RURAL. Others Working 
5459 [BENGALURU RURAL ther Working 
5859” [BENGAL UR RURAL pers Working 
880° [BENGATURU RURAL. Otner Working 
5861 [SENGRURL RURAL Others Working, 
5662 [BENGALURU RURAL others Working. 
S863 [BENGALURY RURAL Others Working’ 
S90 [SENCAIURU RURAL Orpers Working 
S865 [BRNGALURD RUSAL Sher Working 
S466 JSENGALURU RURAL oihers Working 
5867 [BENGALORU RURAL ——THoskoTE others Work 
5968 [BENGALURU Rusa ——[HosNoTE Dept Yonder Working, 
5865 [SENGALURG AURAL [HOsHoTE CeptTonder Working 
5870 [BENGALUNY RURAL [HOSKOTE Frid Working 
S871 [BENGALURU RURAL [HOSKOTE Diner Working 
5872 [BENGALURU RURAL [Hosore Oiners 

5972 [BENGALURU RURAL [Hoswore [NANDAGUD! others 

5676 [BENGALURU RURAL ~—[HosrorE INANDAGUDI thers 

5875 [BENGALURU RURAL Hosrore [NANDAGUDI others. 

5876 [BENGALURU AURAL [HOSNOTE [NANOAGUOI Others Working 
5877 [BENGALURU RURAL Hoskore [NANDASUDN Others Woking 
3a78 [BecALURU RURAL — [Fosore [NETAVAGILY Others Working’ 
3679 [BENGALURU RURAL ——{HOSKOTE [NELAVASNLY others Working 
5600 [BENGALURU RURAL (HOSKOTE [NELAVAGILG others” Wolo 
S681 [BENGALURU RURAL ——[HOSKOTE [NELAVAGILY Ik SHATTAHATY Others Workin 
882 [BENGALURU RURAL liosxore [KEAVAGILY [RARARALY Workin 
Sess [BENGALURU RURAL JHOSKOTE [NELAVASILU [Gisrvours Workin 
Sasa [BENGALURU RURAL JHOSKOTE INELAVAGILG [NELAVASIT Workl 
985 [SENGALURT RURAL ——[HOSKOTE [NEUAVAGILU [IDCANAHALY Work 
985. (BENGALURU RURAL [HOSKOTE [NELAVAGIY [TARABAHALLY Workin 
3887. [SENGAURY RURAL [HOSKOTE [NELAVASICT [YESHAVANTAPURA Workin 
S88 {BENGALURU RURAL HOOT [OROHALLY [oroait Work 
3883" |BENGALUAU RURAL [HoskoTe (OROHALLT [ATIVATTA. Work 
3890 {seNGatURU RURAL ——[HoskorE [oRoHAL [BELAVANGATA. Workin 
S09 [BENGALURU RURAL JHOSKOTE [OROHA [OODOATHAGGAT Workinn. 
$892 [SENGAURU RURAL HOSNOTE [OROKALT [COWAKANAHALLY Workin 
5853 [BENGALURU RURAL ——[HOSKOTE [oRcHALL [SOUR Work 
5894” [BENGAIURU RURAL Horo [oRoHALL FHAGGALTHOSARLY Work 
995 [BENGALURU RURAL Hossore [oRoHAL WATANALIY Workin 
S898 [SENSALURU RURAL [NOSKOTE [SAMETHANAFRIT orahuru Pept Tendar Wort 
$897 [BENGALURU RURAL JHOSKOTE [SAMETHANAARLLT [malsandes DeptTender Work 
S898” [BENGALURU RURAL JHOSKOTE SAMETHANAHALL [samarsrnoi [rn Workin 
5999 [BENGALURU'RURAL (HOSOTE SAMETHANAHAKIT (KORALORY oer Working 
3900” [BENGALURU RURAL | HOSKOTE [SAMETHANAEALT [NADUVATHT Ciers Working 
5901 [BENGALURU RURAL | HOSKOTE [SAMETHANANALLT [PRUMASHETTANAIIN others Working 
5507 [BENGALURURUNAL —(HOSKOTE [SAVANAPURA [Sddsderahali Rnd Working 
5903. [BENGALURU RURAL [HOSKOTE [SHVANASURA apcarahali Coie Working 
5904 [BENGALURURURAL | HOSKOTE shonapurs DepiTender Working, 
3905 [ENGALURY RURAL [HOSKOTE [BEEMAPUN Omer Working 
5508 JSENGAIURU RURAL [HOSKOTE [BISANABALLY Others Working 
3907 [BENGALURU RURAL {HOSKOTE [CT SOLEANATY Others Working 
5508 [BENGALORY RURAL ——JHOSKOTE [KARAPPANAMALN Orhers Working. 
5905 (BENGALURU RURAL [HOSKOTE [MALLYAPPANAFIIY Others Workice 
5910 [GENGALURU Rusat ——[Hosvore [MOTHAKADALY Sihers Working, 
S911 [GENEALORU RURAL [HOSOTE SHVANAPURA Others Working, 
S917 [BENGALURU RURAL ——HOSKOTE [SUES Shes Working 
S913 [BENGALURU RURAL ———JHOSKOTE sie Desens Working’ 
S914 [BENGALURU RURAL [HOSKOTE [cies Kd Warking’ 
$935. [BENGALURU RURAL — [HosKoTE [isete [EST Working 
5916 [eNGAURU Runa, ——[HosKore [bsersFan DeptTender Working 
5347 [BENGAIURU RURAL [HOSKOTE averkore DapfTender Working. 
5945-[BENGALURU RURAL JHOSNOTE [GANGAPURA ‘Others Working. 
5925” [BENGALURU RUSAL —— JHOSKOTE [HETIAKRT oe Working 
5920 [BENGALURU RURAL J HosKoTE [KALAPPARATALT ier Working, 
5920 [GENSALURY RURAL [HOsKoTE [ONGAPURA, cian Workihe’ 
5922 [BENGAURU RIRAL —[HOSKOTE [MANCHAPPARAFATIT Others Wri, 
5923 [8eNSAURU RURAL ——[HoskorE AVARERERE. Chen Woking, 
S920" [BENGALURU RURAL JHOSKOTE [YELACHAHALIT [rT Woking 
5925 BENGALURU RURAL JHOSKOTE [otsrstli ರಾರಾ Woking 
928 [BENGALURU RURAL [HoskoTE [rstonshai Cooperate, Working 
3927 [seNGAtuRd RuRAL ——HOSKOTE [VASATA. [DODDR DASRRAPRUY Ore Working 
5928 [BENGHORURURA ——[HOSKOTE [VAGATA [RONACHANAHAULY Dine Woking 
5925” [BENGAIURCRURAL ——JHOSKOTE [VAGATA [HCNASEHSLY ರಾಣ Working, 
S930 [BENGALURD RURAL JHOSKOTE [YaSATA [KACHARACERATLTY pr Weng, 
SoU [BENGALURU RURAE J Hoskore NAGATA KAHESAL ಗಾನ Wording 
5932 [BENSALURD FORA [HoscorE AGATA (KODMALT Dine Wining, 
3933 (BENGMURU RURAL [HOSKOTE [VASAT [MAKANANRTIY Sihes Working 
sos [BENGatURLRURAL — HOSKOTE VASATA [AGATA Oe Wording, 
5935 [8ENGALURY AURAL [DODSALRPU RULKONTE okie [7S Working 
[5936 IBENGALURY RURAL ———JHOSKOTE [NEAVASILT Neisvog Dept. Tends Worting 
soar [oetscav [RAVSAS [NIDASUND [NiDaSuNT KRDuSPAISF) Working’ 
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5938 [BELAGAY ukscenl HARCHINAL Fi Working 
35 BAe [SRADRTT [ADR Spore Ware 
ETN Te urn SOULAPUF Deck Tender Woriine 
3s Jerson [Soak [AMADETR [ETT Working, 
{3st elacavl (GOK [MELSVANI iesavacki others Working 
[5sas (BELAGAY [GOKAK [MUNYAl amalsdirol apanme Worn 
[Soda -[BELAGATE [ATM [NANDASRON [Nandagson ರೀನಾಗೆ Working 

5945 [SEAGAM [Sora [SULADHL [SOCSDHAL ರಾಗವ Wiking, 

3906 BERGA [Sora [SUNADHOLT Honarspor Depaent Worle 

597 JoelAGA (SOKA [UWRANATT [cksanste Other: Wor 
[sore eetacav [ATH [Svaor [essa [2 Working 

5945 [ELaGAM Jaren surnam [sureati2 ospanmantTender] “Working 

$950. [hetAGAw aveas [vasanarn bats Dénaniment Tender] Workifg 

aveAG vawrasarn Depefment Tender] Woking 
CN Wong 

[CTS Working 

KRDL Working 

TS Working 

[ET Working: 

[TN Working — 

[EN Working” 

WoL Working 

[CT Wong 

KNOL Working 

WAL Woikiig 

LET RDC Working 

[MANAEEOR KROL Working 

KDE Working 

KRDL Working 

Deparment Tender 
eLaSAVI [HOAKAL 


P 
[earasstan ath i wots | 


[evi 
[een 
[bencan 


[BECAGAV 
[BELAGAVY 
se 


[BEAGAVI [RAYBAG. IKATAKSHAVT | KRIDL [— working 

[Ee fica hava MPA ome 
5975 [selAcaM ——————[ciikkon ———— [NAGARAMUNNOL Nmunnol 

5900. [oeticv —————— [crikoo —————[NAGSAAMUNNO Nason | Kot | Working | 

EEN TN Joico ——avAuNAL Teta Tan ——Woin | 

[5982 {8eAGAW \enikkoo ————— JNAVALIHAL Naini | XRIDL 

[aor “| woking | 

[5964 [BEAGAVI [cuixxoor | 
[3585 loeacn ————|CHiKoD 

[5366 |selAGAvI (CHOY 

5987 [aelAGAv [eikxoor 

[sons [SEAGAVI [oikxoor 

Deparment 
S989 [BELAGAVI JATHNI Temes $ Working’ 
Mermberamce 
Water Filter Pune) 
fee eT 
epaniment 
Tenders {Agency 
Name: Hiech 
i 
[sik [KATA Water Solutions PVE Welly 
Ltd Surat (Gujarat 
Ste} 

[TREN CSS [OT NN TTT 
sess [ot icAn [rT Wore 
Sood [oElAGAV: Ko Werte 
$995 [BELAGAVI KRIDt Working, 
356 [oelicAv [ETS Working 
5597: JaelaGA lcsnkoot avatitAL coOperatve Dept | Working 
3958 [oELAGAN aixtoo senou co-operative Dept | Working 
FRC Ra RTE [ETS We 
000 [EiAGAv Ti [ANDRTREOR [ETN Wockirg 

ರಂಭಾಗಗಂಗ 
ox [otic rs pares Tete: | ne 
Water Filter Pune} 
002 [BELASAV [STHN (ARALHATTI [TTS Wortig 
6003: [BELAGAVI [arti [ARALEATHY NTTR Working 
[500s [eeAcAvt [arn BADACIN. KRDL Working’ 
oo Joesei [ATE [SRSNIART Kato Working 
ನಾಣಿ 
Tanders (Acency 
5006 BELAGAVI JATHNI |KATAGERI Meme :hod Workl 
Water Solutions PVE ರ 
td Surt (Gujarat. 
Es 


ania Panchavat 


ರೀಧತಿಗಗೀಗೀ 


| Tendeis{(agancy 
{ Hanis: Hitech 
| 007. loaGa0 aren kaTAGER | Woking 
Hd Sust {Guat 
| Sn 
{6008 (BEAGAV [ATEN [REAP WAD. KRIDL Working 
[500s [BEtacAv. [Arr [osESAoN [CTS Working 
600 (BEASAVI [ATEN HA — 3 KROL Working 
six [secs ruereR1 aDAKUNoR! e000 Deparment Tendar] Working 
om JeeucAu uses eum Depadment Tender] Working 
3 JorucAu uexeni enrsao senwaD oepantmentTeiide: | Wong 
5034 foriAcav oxen esriio eacaN Akan Working 
5 [occu once [eooacen [sooacen? parmenTende:| Working 
x6 [eracav uses! [suoas vesatrToTA Department Tender] Workioe 
8 [octacnyl erent anacarun Josniciewao Deparment Tender] Working 
19 [sacs keen anaGapUR Department Tender] Woks 
0 [banca fen hsracsnu Deparment ender] Menke 
sox [ouacan ueen arTARAG! DepanmentTender] Working 
6022 [oc uxsent artatAGt Dapanment Tends’ | Working 


BELAGAY [HUKKER 


lHosper 


8ELAGAv [HukKERr 
seaGAvI PHUKKER 
eeLASAv JUNKER 


[BeLAGAv JHukkEnt 


Jeeuasav HukkeRt 


bELAGAv HuxKER! 


Huse! 


BeAGAVI UsKERI 


lospET 


[KANAGALA 


kesh 


[wANASUTT 


MHUKKERY [SHAHASANDAR 


JSOUAPUR 


[HOSPET LABOUR cAMP DepariventTender | 


[se Department Tender! 


esr Department Tirider 


MONNIHALU Deparment Tender 
Deparment Tender! 
Department Tender 
Department Tender 
Deparment Tender | 


Deparment Tendee | 


Departmeri Tender} Working 


(NDIHATN 
[KANAGALA Department Tender] Working. 


Working 


Working 


Working 


Workleg 


Working 


Working: 


Working 


6039 JBELAGAVI JHUKKERL YAOAGUD [YADAGUD [KAMATKODI] Department Tender | Working 
5036: JBELAGAVE JRAYBAG [BEKKERY Departmen Tender | Working: 
6037 [BELAGAVL JRAYBAG JBYAKUD Department Tender | Working 
6038. |BELAGAVI RAYBAG |BYAKUD Department Tender | Working 
5040. |BELAGAVI JRAYBAG |DIGSEWADI Department Fender | Working 
6081 JBELAGAVI JRAYBAG |OIGGEWADE Department Tender | Working 
6044 |BELAGAvI RAYBAG JHUBBARWADI Department Tender Working, 
6045 |BELAGAVI JRAYBAG HALALPUR: Department Tender Working 
‘5047 [BEAGAV [RavsAG [KATAKBHAVI Deparment Tender | Working 
6048 |BELAGAV IRAYBAG JKATAXBHAVI arenas fader Working 
6051 [BELASAVI JRAYRAG |KHEMALAPUR Deparment Tender | Working 


£7 


eels 


RAveAG 


ANDIKURALL 


Deparment Tender] 


6055. |BELASAYI [RAYBAG NANDIKURAL [Nandicuras Department Tender | Working 
6056 |BELASAW RAYBAG |NIDAGUHDI [Raibag Rly Stn Departmeiit Tender’ Working: 
6057 |BELAGAVI |AELAGAVI [NILA [Wilaj-2 Department Tender | Working, 
6058 [BELAGAVI JRAYEAS INIPANAL [Nipanal Department Tender | Working 
$060. [setacan anvenc stant ratshiagur Deparment Tender] Working 
ehsx JstLAGaw RavsAG sacun shirzir Deparment Tender] Woking 
[5062 (SELASAV. [ATM [BALLIGER REID Working 
JATHM [BALLIGERI KRIDL Working. 
ನಾಗಗ 
Tenders {Agency 
[eS Anu Working 
Ld Surat (Gujarat 
sae) 
ರೀ 
a Tender lAgency : Working 
Jone Memberarnce 
Water Fifer Pune) 
ನಾಗಾ 
Tenders (Agency 
Name :Hiach 
ectacav amen [ounoewacs [suwoewao me | Working 
Ud Surat{Gujarat 
state) 
ಬಧಾಗಗಂಗ 
Yorders Agency: 
Worl 
[eunoewaci awrwiac: ಕಾ ಗಪ್‌ orkng 


Jamu 


uLaGASAL 


HurAGABALL 


Water Filter Pune) 


Deparimeiit 
Tenders (Agency: 

Merberames 
Wator Filter Pun 


Peparnimont 
Tenders (Agency 
Name : Hitech 
Water Solutions Pvt 
Ltd Surat {Gujarat 


ರೀಧತಗmont' 
Tenders (Agency 
Mamberarnce 


Water Filter Pune} 


Working 


Working. 


Working 


6071 


Jam 


IHULAGABAL. 


Department 
Tenders (Agency; 
Membetamce 
Water Fier Pune) 


Working 


[TEN 
KROL. 


$074: (BELAGAM 


[CT 


BELAGAVI 


KRIOL. 


6076 [BEASAVI KROL 
977. |SEASANI KRIDC 
Shikai P 
Nayak{(P RNavak 
5078 [sgLAGavI savavarn lvaracATh [variate vlogs (sce) Poin Working, 
Uitited) 
5575 [SEASAM [SRVADATTT [SOND FRO Phase Working 
S080 JBELASAVI [SAVADATT [BAD KRiDL Phased Working 
so81 [SEAGAVI [SAVADATTI ADU [ET] Working 
E062 [BEAGAV [SAVADATN act KR Phase Working’ 
6083 [bElAGAv [SAVADATHT [CHARS KRioL Phaze Workint, 
oad [SETAC [SAVADATTS [CELA KRIGL hase Working’ 
085 [BAAGAM (SAVADATT [RENT FRIDL Phesetl Woking 
‘eog5 [BEAGAVI SAVADATY INAMHONGAT KRIDL Fase i Working” 
5087 |SEAGAVI [SAVADATT ey KRIDL Phase Working 
F088 (EEASAV [SAVADATT [NCHAL KRIDU Phase Working 
$95 [REAGAN [SAvADATT ADA KRIDLPFase tl Working, 
080 [BELASAV [SAVADATT PSRIKATTY NRIDL PFasedll Working 
ರೀಭತಿಗment 
Tenders (Agency 
6091 JonAGau Jarans antaskaviaDAst [MaHSHwWADASI Nene deh Working 
ater solutions Pvt 
lid suratiGujsrat 
Sata 
TS [EACH [RTA ETE J KRDL Worn 
snss JeetAcaVI Jar MAASD [Naess Rio one 
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Deserimen 
1 6095. [seta me [Mancasuu sancasvu Winrlangg 
Water FiterPune) 
L 
Deanment 
Hf Taner fAsercy: 
ss [orAcxn anos aNasuu ancasuu Menkteisd wine. ...|.. 
PR Water Fitter Pune) 
[096 JsetaGAvI [ATHN [MURAGUNDI [Masarguppt KRIDL Working 
15097 [BELAGAVI JATHNT (MURAGUNDI [Muragundi KROL Working” 
[ese oecsann Ti [SNDASASHT Sraansr [TS Woriirg 
[sos9 Jonncavr [aren —[RADDESAHATIT [Raddernorir Rio Working 
5100 {BEACAY [aTHRY [SAMBARAGT (NagonurPA KRIDL, Working: 
S101 [BErAGAVI [ATEN [SAMBARAGT. [Sambarag! KAD Working, 
50 Jac Tai [SaMiANSGT me [TT Wine 
Deparimer 
Tender Agency: 
1393 Joecagxn ames arn am Feros Waring 
Water Filtec Pune) 
TY Department. n 
6104 [oetacau Jamin: savaol savaoy eset | 
WaterFer Pune) 
— ~— 
ನಾಸಾ 
Tenders (Agency 
Name Hitech 
$105, loruaGan ams sninatarn acswao i 
Ud Surat (Gujarat 
F State) 
7 Depa 
8106 [arta ren stinaarn ainvsd Working 
WaterFiter Pune) 
$107 [BELAGAVI [ATHNY [SHIRAHATTI [Shirahatt KRIOL Workl 
6108 [BELAGAVI JATHNL [SHIRUR |Faಗರೇ; KRIOL Working 
$309 [o¢LAGAVI [ATHNL [SHIRUR (Shlrur KRIDL Working 
5110 (BELAGAVI ATHN (SIDDEWAD| Sddewadi KRIDL Working 
Deparmen 
Tenders (Agency 
6111 JBELAGAv! JATHNI [TANGADI KATRAL Membarsince Working, 
Water Filter Pune}. 
52112 [BELAGAV] [AHN [TANGADI [Katraf KRIOL Worki 
6113 |BFLAGAVI JATHN JTANSADI [Shinal XRIOL Working 
emi [beASv [Ami TaNGnot Tanna iol Work 
permet 
6115 [BtLAGAVI [ATHNI FELSANG |TELSANG Tenders {agency : Working, 
Merberarnce 
Water iter one 
$116 |BELAGAVI [CHIKKODY [ADI KRIDL Working 
117 [aELAGAVI isco AP PTTRST [iT Working 
$118 [BELAGAVI [CHIKKODT [BAMBALAWAD KRIOL Working: 
5119 [BELAGAVI JCHIKKODY [BENADY KROL Working. 
$120 [BELAGAVI [CHIKKOOH [BewAD! KROL Working 
CRW Frio Scr [iT Woring 
6122 [BELAGAVI [CHIKKODY [CHIKKALAWAL KROL Working 
5123, [BELAGAV [CHIKKODY [CHINCHANI — KROL Working 
6124 JBELAGAVI (CHikKoDt [CHINCAANT KAD Working. 
$5125 (BELAGAVY [CHIKKODH [CHINCHANI KRIDL Working 
6126 JHAGAVI JCHIKKODI JGALATAGA. KROL Working 
S227 [BElAGAVI [CHIKrODr DAINAPUR KROL Working, 
Gn [EECA Giixocr Ta [eT Working 
ies [GAGA Reus Fal work 
5130 [BELAGAVI [MABANUR SRIDL Phase-lll Working. 
sist [sicAGRT DLR FRipiFrase Worting 
se sor riot Phases Weng 
5133 [BELAGAV} [MUGALHAL KRIDL Phase-l Working: 
6134 [|BELAGAVI MUSALHAL KRIDL Phased} Working 
5135 (BELAGAVI [MUSALIMAL KRIDL Phasedil Working. 
$136 |BELAGAYV! XRIDL Phase Working 
Gia [oiAGAT [SATADATIT [ers] Working 
GBs oe [SAvaDAT [eT] 
Figs Torii [SAvVADATIY Kailas 
ino [oeAGv savaDATn TNT 
stn [eta vaDaTr FADE Pisce] 
era [sion Sauacarn FriouiseiT Working 
G18 TELASNT [vacarrr Totes Wore. 
ene Jo AGAVI [vaca RDI Phesedi Wenig 
EEN Savacar [ud [TNT Woriing 
ER TE Pe 
S147 (BELAGAVI [SAVADATTT UGARAGOL KRIDL Phasein Working 
S148 (ERGAVI [SAVADATT [USARASCL SRD PPosetl Working 
6159" [BELAGAVI SAVADATTT [YARKUNO KRIOL Phaseiif Working. 
G50 [REAGAN EVR Wun Kaiolphasel Wong 
SRI leERG avatar [arscari Rupa Weorins 
ECR [SavaDarn Rasacarr Frou Wok 
6153 {BELAGAVI [SAVADATH. [YARAZARM KRIDA Phasenr Working. 
[sua Jselacavt [ATH JADAKAEL KROL Working 
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Ca Ponctdet Vilage Habitaidn 


Deparment 
Tenders {Ager ಮ 
35s [Besa THN [Aiea ನಂದನಂ Working 
Water Fiter Puce 
16336 J8ELAGAV! JATHNE (AIGALY Jhadatarvwadi KRIDL Working, 
Gis7 (BELAGAV: (SALAHONGAL [SELAVADI [Sslawadi KRIDL Phaze Working. 
[aise [seuscAv [BAN AHONGAL [BNAVIMAL Jakiansikanakcpos. KID Phase Working, 
Bisa [BELAGAVI (BAILSONGAL [BHAVIHAL [okundl’ KNiDUPRase-L Working 
[sso [BEuSGAV [BANAHONGAL [BUCRAKATT [Budrakats XRIDL Phase Ml Working, 
[ser [SesGAw [SANAHONGAL [CRMKASASEVAD! [Chic Bseewaci KRIOL Phase Working, 
{sue Jetucau BASHONGAL [SiGBRGEVADL erecsirarmsrer mi RRioLepase orira, 
sernbrane Fiters. ; 
63 (BelAGAV srLstONGAL CHKKABAGEVADY cadkureror a hese Waiting 
6 JoALANONGAL crvuxasaSEvA0s [piv x8 | Merbeene Beers Workin 
Pvc Ltd. _. 
ESN; RTANONGAL [ERWATcoNDI [Shatagond WRI Psces Weare 
156 {GEUAGAY [BALAHONGAL [GIVATGUNDY [arcros KNOL Phase Working 
ior [BELAGAVI BRIUAONGAL [DASTHOPPA [Dasiopos Whibl Ppesedll Working’ 
uss NSELAGAVI [BALAHONGAL DEGOAN [Sasarinod NAIDU Phase Woring —| 
sus [SETAGAVI BAILAHONGAL [OESoaN [Degson ¥RIDL Phase il ‘Working 
[SMAEONGAL [DESOAN [Sinaia KAD Phase! Working, 
[BALAHONGAL [DESOAN Honeapur Kai PhaseN Working 
[BAAFIONAL [DSHANUR Desranu SAL Pose Working 
[BAIRNONGAL [DESHANUR [Desharur Fro Phssedl Working 
BRILAKONGAL [OVALAPUAT [Dasa KRDL Phaseil Working 
[SAURHONGAL [DEVALAPUAR. [Devalaror THIOL Addons Working 
ELSIONSAL [DEVARASKIGIMAUT [Devarase ard KRiDUPhase-il Working 
sone [oes asaenecrrh ee 
— - 
Membrane Fiters 
re Workin 
AILHONGAL [oestavuA ota Kr ing 
BAANONGAT Kripi Phase Weis | 
svi Dhorrnasthaia 
[sAILAHONGAL loooavad Rural Development | Workhg 
Sodety 
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[SAICAKONGAL 


Jo aLAHONGAL 


[HIReNADIHAUL 


KROL Phased 


Membrane Fitars 
(puted. 


Membrane Filters, 
(Pe ted. 


[BAIHONGRL. 


[HoliosuR. 


[BAAHONGAL 


[KALABHAV. 


RAIL Phases Woking, 
KRIOL Phased Woning, 


Membrane Filters 


esiLaHONGAL he Worting 

CT RAGNONGRL roi Wem —| 
RIIONGA ENGANGR KAD Phase Working, 
MINONGAL KNORR Kail Phased Woridog. 

[SAILAHONGAL [MAULAPUR FF. KRIDL Phase Working, — 
RIANONGAL NAL LAPUREN. Kio Phase Working, 
oeAGAYE BRIANONGAL bl Prose Woking 
RK Mambrane Filters ಮ 
cagA SALAHONGAL PA Wiig 
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617 [BELAGAVI [BELAGAY (DHAMNES [Dhamane’s BGM (ner Erte KRiDL hase Working, 
F618 [BELAGAL [BELAGAV [OHANINES [Dhamane S BSN {Tempe RID Phase tl Working’ 
619 [BELAGAVI eAGav RE KOPeR [wp ak Kops viiare R. Odugouior Working 
620 [BELAGAY [SEASAN CNOPEA [Halagimardl15c5) Departmen Work 
£621 [SELAGAV [BEUAGAV an sia KROL Phased Workin 
622 [BELAGAVI [SELASAN Ari Sonat KRIDL Phased Workin 
£679 [BELAGAVI [BELAGANY KALKTRNISA Gioia FRipt Phase Wo 
a4 [GELAGAVY [BELAGAVT [RRDIGUDO Tl RNID Phase Worn 
$625” [Be TAGAVI [BELAGAN EDNUR edanur i Workin 
26 [BELAGAVI [BERGA [ACHE [Mache a KRIOL Phased Worilo 
8627 [BEAGAVI [BELAGAVI [MACCHE [ache (Panchayat l Worn 
£678 [BELAGAN [BETAGAV (MANDO 7 KRIGU Piso Work 
$529 [RELAGAVY [BEAGAV [MUCCHANDT [wicchand KRIDL Phase Workin 
5639 [GECAGAVI [SELAGAVI [MITASA [SohuiNo Workin 
32 8ELAGAN [pelaGAV UTAGA EXE Wort 
5632 [sLASAYI [BELAGAYY [OTA acral Workin 
$633 [BUAGAVI [BECAGAV [PEERANWADT [PvonwadiTDsrz) RADE paso: Wor 
ssa Joelncavi (BEAGAV PEERANWADI [ira nwad ain Rend] Kio Phase Work 
$835 [SELAGAVT BELAGAV [SANTIBASTAWAD [santinastwod KADL Phase Workin 
$636 [SRAGAM (BELAGAVI SAGA for: KRiDl Phase! Workin 
8837 [SELAGANY [BEAGAM SURAT) suas. KRIDLPhase Workin 
838 [GEAGAV BELAGAVT [UES [SuiobEavi{Te more KADL Phase Workin 
8639 [BRLASAYL [sELAGAM JUcHASAON (Shivap Sts) KRIL Phase Work 
$540 [GELAGAT [BELAGAVI [UCHAGAON [Ucraessn {remo KRIDL Phase Working 
66 JieiAGAM [eetacaa JwactawaoE [Wop at tariyandeya Nagar vilage | A.R.Odugoucar Wofking 
Sr [SEUASAN BERGA [WASHAWACE [Wavece PTS Worfing 
R53 [BELASAVI [BEvAGAv: aun [rafur Pancha KRIDU hase: Working 
B84 [BEUAGAYY [setAGAM ALLA Nalorttisin Road — KRIDL Phase Working 
845 [6 AGAVI [BELAGAVI [OrAMNES [Devagounrate Depafimeni Working 
45 [BRLAGAT [BETASAV [DHAMNES. [Masgoundnarel Depaimen Working 
oar [oeTAGAv cioor AWBADAWAS arsed Derarimeri Workin’ 
6648: [SRLAGAYI Jcuimioo kurgaiots Co-Operaiive Dept Working 
Fas [EASA [Cero [seca ರಾಣಾಣಣಂನ್‌ Wong 
650. [BLAGAVI [CHiKxoo/ [crandur Ta Derietmont Working, 
6651 VBELAGAW ICHIKKOD) [Rampur Deparment Worklogs 
5652 [BELAGANY [cikkobr (DonewadiSie No 5 [EC] Deparment Working, 
6653 [BEAGAVI [HKKOD [Bsrolisco) Depaniment Working’ 
F854 [oAGAVY [cHmiobi [Havant Deparment Working 
5655 JBIAGAVE [cnicxoor atcsrsat CFT Dapetment Working 
[7 | rool Vsysnagsr Deparment Working 
$657 [orlAGAVI [CHiKKoD [Kasapur Uni ‘others Working 
ss [EGA [CHixkoo sdapur Unit 27 Diners Woking 
659-[orLAGAVI [cHwKoDr (Kopanoli Dipanmen Working’ 
8S JseAGAM [cikKoot [Wan Depanmert. Workig 
eoss [SriAcavi [cov [Manierivadl Co-Dpéiaiva Dent Working 
FSET [GEASHY [CKRODT [Bergh Ge Deer Wore 
oos3” [BrtAcAM [iexoot (Nsesrmornol SCY Dereon Working’ 
Sood [BetAGAv [ikkoDy [ohuagsnwsd CE Cpertve Dept Working 
FS JsTGAN [CHOC Nodarawad TT —opiimant Wong 
£566 [SELAGAY. [criooi [Arar Co-Operative Dept Working 
87 [SEAN [CrieoD: PATvANIoDH [Foard OS Worn 
seb [eftacAM [cAexoor SRAMANEWAD mnowsd RENTS spanner Workin 
Gos [oklAGAN [cuikkoor [SIONAL [Sdralsce) Depafimen Working 
6670 |BelAGAvi |Crixkoc! [SOUNDALAGA JBhivashi Co-Operative Dept Working 
Ee (SEUSS (ARKO COUNSRRSE [SOONDATGR [ere Wong 
5672 [ENA [CHikoDt [nt [WaikiSEe No F155) Dspsdiment. Workine’ 
663 fora [ooo ANASSANT [regan Dತಣಾಗment Working’ 
Bera [brlGAI (CHIKKOSI NAMASRHIG [Buswsifecey Déranment Working 
[sr [beac [KHANAPUR [NFTUR, (Sanebail KROL Working 
5578 JoERGRN [RrANRPUR [RAT [Hotraot ns Worine. 
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[BELAGAVT 


‘Grama Pancha: 


Ls KHANAPUR. [MATE Working. 
S675 [BEAGAV [EHANAPUR BEAWAD KRIDL Working 
S679 [BELASAVI [KHANAPUR. [SEXAWAD. Department Working, 
[ENCE RNRRAPOR RSARRT ROL Working 
LSest ISELAGAVI [EHANAPUR: [SKURANAT [or Working 
5652 JBELAGAV [KHANAPUR [SRURANAKI KAD Working 
Vesss (sElASAVI [CHANAPUR [GANDIGAWAD [Sercigwad KRIDL KIOSK Working 
Lassa [BErASAv [KHANAPUR. [SANDISAWAD. ET] KRIDL KIOSK Workine. 
[S685 JBEDAGAVI [KFRNAPUR [RIREMUNAVALIT [Hiremuravali KRIDL KIOSK Working 
Loose [BELsoAN KHRNAPUR [DALECHDA [Srsinico YRDL Working, 
6587 (SELACAVE HANAPUR. AScT [Capoli KADt Working 
6668 [ [KHANAPUR [KADATAN SASEWADT [kbagewadl KRIDLKIOSK, Working 
rss {GELAGAN HANAPURT [KADATAN SAGEWADI [ep st Yoisg oTiags SPT Deparment. Working. 
Goo [SEAGAVI [KHANAPUR (KAPOUNG [Karoli (KS) XRIDL Working 
E09 [BELASAVI [KHANAPOR [KAPOUKS [Mahwrad KROL Working. 
[BetAGAvI RHRNAPUR [KerAwaD orvad Gordons FRpi Kos Working, 
sess [BEtAGAV [KHANAPUR LOKoUT [Baioel KRDL, Working, 
(esse Ie [KHANAPUR Kem [DoddsPosdr KRIDL Working 
ess [SELAGAN [KHANAPUR oxo okor [CEN Working, 
'ge985 (BEAGAVL [KHRNAPUR oro [adces Whip Working 
EACAMI [KFANAPUR [MANGENNOPPR tangoro Aas Ghosenatel RADI Kiosr Working 
ELAS AVI RHANAPOR, [ANGENKOPFA kasama vies fGen) Degpantiven Working 
HANAPUR. [MANTURGA [core Gopenihe | Woriits 
[RHANAFUR. [HasURoA [TEN Working 
RHANAPUR [NAGUROA RID, Working — 
[KHASAPUR, [NANDAGAD NRIOL KIOSK Working, 
[KHANAPUR [NANOAGAD” FIDL Regular Working) 
[HANAPUR, [NANDAGAD Dept Working 
[KHANAPURY [NANDAGAD FNL Rear Working 
AWPU aniaNKoDA. iD HosKPheE [young 
[Ee ARAWAD Be Working 
— 
[KHANAPUR [PARAWAD NRDLKOSKPPae- | oring 
[EN | 
[ctANAPUR [RAMASURAWADT XNDLKOSKIPaSe-| ing 
FRDLKOSKP nace 
Working 


[HOLAKUND 


MP Fund 


[SUNIPETH 


Regdlar 


[CIONIPETH 


Dept 


[CCHANDARAGI 


Dept 


ATKOL 


Deo 


[KANOL Deot 
[MUDAKATI Det Working 
[MUDARAV IDLNiost Working. 
[MUDAKAVT KRIDL Kiosk Working, 
[RAMOURS [MUDENUR, KRIDL Nich Working, 


[RAMDURS, 


Reevlar 


Working, 


BELAGAVE 
(SELAGAVT 


BELAGAVT 


[RAMDURS 


NRIDLKo 


Working 


NEA 


KROL ics: 


Working, 


[RAMDURG 


Regia 


Woikng 


[BELAGAV 
[BECAGAV 


[RAND URS. 


KRioL Kiosk 


Working, 


[BELASAV 


RAMDURS 


KADL Kiosk 


} 


[BETAGAVI KROL Kost fig 
ELAGAVI RAMDURS ¥RIDL Kiosk Working 
|bevacAvi [RANiDURG KRDLKosk Working 
BELAGATT [RAMOURS [HPPA Cooperative Workin 
BECAGAVT [RANIDURS J HREKOPPAKS. [ Working, 
Ec [SAVADATT [BETSUR Dept Working: 

6749 [BE LAGAN (SAVADATTI —|inesuoANUR Dept Working 
6750” [EASA [SAVADATT [KOOUKATTI Dept Wore 
5751. BERGA [SAVADATR [MARUMAET ರೀಧ Working. 
$752 JBELAGAV [SAVADATTI [MARKUMST ರಾರ Working 
6153 (BEAGAV [SAVADATT [RUDRAPUR. ರಂ Working 
[ess [beacavt [SAVADATTI [SANGARESHKOPPA Dept Working. 
C855 [BeraGaM [SvADATT. [AsUTGAL ರೋಧ Working 
$756 (BERGA [SAVADATTI [ARATGAL sscaragviisge (TSP) Dept Workin 
6757 [SELAGAV [SAVADATTT BESUR [serAsuR [i Working 
758 [eRAGAV SAVADATT eToR oBsurisCT Dep Working 
$730 JBEAGAN SAVADATTT [BRESUDANNS [Wp av slsgali viioee Dept Working 

S70 [BELAGAN [SAVADAT [WADANAGER [AS st Yoragansd vilcgs TFT ರರ Working 

STeL (BELASAVI (SAVADATTI RSTURSANASGE our RRO Pracet Working. 

e162 |SELAGAM [SAVADATT MADUUR [Wecle KRioL Phased Working 

6763 JBLAGAMI [SAVADATN [NMARKUMEI [Hiekoops KM. KRIDL Phase Working 

[EAC [kvaDaTT [SaRSaNS ‘Svanatopes Iran KROL Pisce 

ares lBrlAGAMT [ATT [scl [Rae ko Working 
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1 6765 [BEUAGAVI [ASAI [ಖಂ॥2 KRIDL Working, 
2767 Jottacav: (ARTAL ARIDL Working 
[ees [seacavi [ATEAN TSRAMEEN) [HOSATT Dept Working 
1 5769 |BeAGAVI [ATHAN' (GRAMEEN) [WADDERATI Dept Working 
6770 {BELAGAVI [ATHANTIGRAMEEN [oearaddenhatd Kio Working, 
Cera Jone [AMAR (GRAMAEEN) TET [or Waring 
[ema [oescav (ATHANI GRAMEEN) ‘Amani Burt Shivavoginegar KRIDL Working 
e773 |BELASAM [CHANIKERI (Camakert KRIDL Working 
E774 JoeASAVI [usu [MANGAVAT Dept Working 
S75 [BRAGA [EMPWAD- SE TTS Working 
5776 [BEAGAVI KEMEVIAD KROL Workiig 
6777 [8EAGA [Koti WRU Working’ 
778 JBELAGAN [KOKATANDR KRIDL Working, 
$779 [SEAGAV Tao Working 
3780 [BELAGAVI KROL Working’ 
7px [BrtAcAvI Dept Working 
[Cores forncavi WT Wiking 
83 JoEAGAIN KRDL Working 
5784 [SELAGAVT Keil Working, 
6785 [BENGAVI KRIDL Woii 
6786 (ELAGAVI KROL Working. 
[6737 [SELAGAVN KAD Working 
Free [SLAGAVT Dept Working 
6789 [BEAGAVI ep Working 
6750 JSELAGAN Den Working, 
e792 [EAGAN 
8792 [SFLAGAV 
5798 [BElAGAV 
Workiig 
[PASTANARALUI Working 
[Sarr Working’ 
5797 [earn Working 
5798 [eAvAST Workins 
6795 [SRvAD Workin 
[ET [SHIRASUPPT Working, 
Eo [SHRASUP Working 
NESANG KNOL Woking 
[7 Working’ 
್ಷ et Wiiine —] 
USAR BE gard io Working —| 
[S306 REGS TAN USAR groin on Working | 
[S807 [SERS JAN ARORA etude — io —Wonine 
[S908 [oA RMN [ONARWAD [ANAM ee wots 
TN CT RN TN CT SE TTT 
[5810 [ERG AN cog HANUNARTEEE Kio —|— worn —| 
[S82 SERA AN ADAH —U———oassiraiii GOVT SCHOONER [io Wong —| 


[6812 BEiAGAVI [ATEN BADACHL [Khitan VTHAL MANDIR KRIDL-L 

C5815 [SELAGAVT JAHN ————TGUNDEWRDT Fanaa KALYAN MANTAP NER KRDL-3 Work 

Fens [musa bs ove vce avs socoines J —wmors wine] 

[6835 [BELAGAV (KAXAMARI Gurudev Ashram, KRIDL Acditioral | Werks | 

[ 665 [BeLAGAVI Jame kesh suronTiaNKNeas Tks Worn —] 
6917 [sEtacAV is —————oraTahus | KOXNTNOOR EUs stand KRIDL Additional 

[S88 JBECAGAV AT apssAv | MADASHAV MADABHAVT | odugouds: [Works —] 

| S815 [seAca TN MAMSHAWADAGH Lanes NEAR SUSSTAND [Rio Working 

[£820 |bElAGAV [ATEN ckur Near Chaved Lokur [ies Works 


[Dosdawad KANNADA SCHOSE KRioL-7 


Working. 


[Mayanarn SEIOLETOTA NEAR KRIDL-2 


Working 


(havaikopps ANGNAWADI NEAR. KRIDL-3 


Working 


KRIDL-3 


Working: 


[TS Working 

FT Working 

Dept Working’ 

KROL Working 

RRiDL, Working 

NRIDL Working 

KRDL Working, 
6533 [SEIAGAV KROL Working 
836 [SELAGAU KR Wioriieg 
835 [8ELACAV FT Working, 
336 [BFIAGAVI KROL Working 
S837 {BELAGAVI [IT Working 
Saas [BELAGAVI KROL Werk, 
6839 [EAGAN FRDL Pha Working” 
50 JBRLAGAVY Riot Phaze Working 
ad [Betacav [SAIAHONGAL ADL Phase Working, 
$642, JBELAGAVT [BELAGAVI [NOSAVANTANTURT. Kat Phase Working’ 
533 [BELAGAVT [OSAVANTARAURT Deo Wore, — 
e884 [SELACAV BELAGAVI HOSAVANTAMOR Deo Working 
Baas, [8ELAGAVY [BEAGANI [HOSAVANTAMORT Dept Woking; 
5845 BEUAGAVI [iso [BEDAKIMAL KAD Working, 
5547 sElAGATI [amxooi [seDAKHAL KAD Wore 
ges8 [SELAGAM [oamropr eeAKUo Kel Woring 
349. [BETAGAVY Jcrxxopr [CR AAT MRD Workdng 
sso JBEIAGAVT [cipxoDI LODAKORAUI KROL Woking 
853 [SELAGAN [CikKoor RHADAALAT [er Working 
B52 JBELAGAVI [crixxoDr [eGDAKAIAT KROL Working’ 
e535: [ortAGANI crikoDr KOSANOI KROL Working’ 
asa [otlAGAM (CHROOT [NANSATAT KAD Woke, 
855 [oELAGAV [exkoDr INANDI DL Working 
5856 JELAGAVI [Crisco [SNRASAON Knol Working 
se57 Jetlacav [osxkoor [SHiRASUPPI Kio Wollins 
[6858 (BELAGAVI [CHIKKODY YaDUR- KRIDU Working, 
553” [GEiRGAVE [rirxobr [ARAN ROL Wore 
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LLS860 BEtAGAVI Worklng 
ese [SAGA [CHO imexoDr [ickcdr [TN Waiting 
sez SEAGAN (crrxont [OUDASAT Fads KRID Working 
ees JoetASAvT (Choo) [MAMADAPURET Memacapcc i KAD Working 
685 [BELAGANI [cu«oor [MANARAPUR, [Marsiapor. ko Working 
963 [BELAGAVI [eesoor [MANATART [variant ¥RDL Working 
{S866 [BELAGAM [CHIKKODL [UMARNI [Umrans KID Working 
sae? [seAGAV EI [WAAR [wai KRDO Working 
{sass [BELAGAVI [HUKKERT [BADAKUNORS [GOUDAWAD Dept Working, 
L JBELASAT (HUKKERT [8 BAGEWADH [SRAGEWADI Dept Working 
il (BELAGAVI [HOKKERY [BORGAL JAAMINSHAVT Dep Working 
[seas ET BAUR [HaDALASA Dr Working 
JoeuacAv DT BACON BUSATE ALR Door Working 
{erincav uien EIS [SNALSYSDA Det Woiklne 
Jorionvl uisent HEsBAL HESBAL Owe Working 
ECAGAVI ent KAMATANUE [EAMATNOR Dest Workiig 
ELAGAV uieal NER Dopt Working 
eLACA uexeRr NDASSST Dept Woking 
lic usrERT RRADANR Dept Workie 
oeiGAvI unt [RMATANAMRRDT epr Wohiig 


ETAGAvI RAYOAG [BHeNowaD Working’ 
BEuiGAvI RAvBAS, [EANDIGUND F Working 
[BELAGAMT [RYeAS koucuDo Working 
euicavi [RAYoNG [RNSAS RURAL Working 
[BFLAGAVI [RAYBAS [SAVADATT, Working, 
[sEviGAv [avaAG [SAVAOATTI Working 
[BEASAVI AYBAG [SAVADATTI Working’ 
[BELAGAVI [veAG [BYANUS Wening 

| [GELAGAVI [RAYOAG [BHENDWAD. Working 
[SE CAGAWY [RAYBAG [SHENDWAD Working’ 

$890 [BELAGANI BAG [DIGEWAD Workinz, 

[east [SeLAGAVI [RAYOAG [KAPPALGUODY Working, 

6992 [BELAGAVI [RAYBAG, [KOuiuoD Working, 

[£555 (EAGAN! [KOUGUDD. Working, 

[SECAGAVI IPAISHAVI, Working 

S99 [SELAGAVI [SHIRAGUR Working, 
ese Joeursnvi [APRFATTY Wenig 

[BEASAVY [AXKATANGERHAL Working, 

[esos {eEaoni oe ———Ns —— aslel NRIOL Wor 

[5695 [EAGAN ————— oo ENACINANARAT ———— [Ferschinamaraa “Woe |] 

[setican —————lcone ————omvatesHwas kina io Wore 

[eso [serie ————eon ————hunaswaiss —————Tunshyaitess —————— Workins | 

[soa feevic cone oases Munsee io | Working | 

[sos foeieai [co ————ionastaes Hoon iT workin | 

EN CTT 7 NN 7 SN TS LS TT 

TN EN (77 RN CE CS SN RTT 

[BELAGAYVI [GOKAK [SHILTIBHAVI [shrub | on | Working | 

$907 (ELAGAVI [SOKAK [SHINDHKURABET [induce oT] woke | 


loeuoni —————— cow —————} [oooh an Wein —] 
[5905 [BEAGAV ION [BENACHNRMARRT [Shins hn | Worine —T 
Psi seo eon ~via ori —] 

AND 

NE 

ssacewai | 

[soca 
6917 |BELAGAVI [HUKKERI ALUR (RASHING KRIDL, 
eons [BRAGA lies: [SHooaGE KADL Working, 
e939 BGA ures Ere [HeosAl NADL Wong 
sooo JAAS [vores [ALURKIT [TT Worine 
eon [oAGAN UCR RONANRERT ONANATERT [TS Worting 
27 [ELAS uA ior [DKONDAGATT [IS Working 
28 oA [oer URAT [KORN [TIS Woiing 
oc [petra Ten aii KURNIRDT Rio Working 
85 [oeuAcAV [aaSUTY KNOL Working ——} 
6926 {BELAGAVI [MANAGUTTI KRIOL, Working’ 
537 JoeAGN NATINNADE NioL Waring 
6928 (BELAGAVI NAGANUR X.D. KROL Working 
929 [oiGav’ liccen: ioS0S: ——— nL —Wodint 
e930 [BLA CUTER [iAsosr kaiol —Woitine —] 
oss [arses [sent [SOLTANAPOR [TN Working 
soz [Bi LAGAVY GER SUCTANAPLR KRU Woring 
e233 [BciAGAN ccs STANAPUR [TN Waring 
[rT Je EIEN rao —Norine 
e935 Jor ASAN [Uren [Tn Worn 
e236 [BES URI [rT Worlicg 
57 celica [soa Fsarimert Working 
Leese [sescav [SOA Devarment Working 
[sss ltticav Soar [TTS Working 
[mo T6EAGAV sour Deans Working 
CRETE Een Em JS — 
[A STEN eoar asus (Gia ರೂಂಗೆ Working 
ass [oelncndi Soa [rdsuad (eori Deniment Woriiig 
FET ETT ss Doro offers Wworine 
es oan FOSS [osus thers Waris: 
esas lenlanr ERTS [ANAT ಧಾರಣಾ Waring 
87 [oallan RUSU5e cco [sail pr Working 
Se [ois TT alien — [ARUNRCTNEGHRTT EY Working 
5949 {BALLARY [KUDLISH [BELUIGATTL (BELAGATIA DEPT Working. 
sso JeaART rvour [ORETHASINET CHIRTAGONST Der ori 
Losi (Galan oul [uA We Woriie 
6952 [BALLARI ixuoliGl (CHOWOAPURA Er Working 
oss leon kuoucr [SOWDAPUNA. DBT Wri 
SSS (SARRI [Kuoust Jouraoawair othars Working 
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kuouS! Working 
LESS (EAUART [UDG other. Working, 
5557 [BlrABF Duc einer Workiee 
[RETR CT rout others Wordng’ 
6959 HBALARY uDtiGi DEFT Working 
eo frsilani KUcuGl Fd Working 
ost [SAARI [ruoust ಇಂಗ Working: 
5982 [BALA RUDuG: DEPT Working 
663” [ALAR parr EN 22 Working 
964 {BALAN Koousi her Working 
565 JALAN Foci DEPT Working 
a6 [enilAni Kuolicr DEFT Working’ 
S957 [BALA Kobus shen 
F968 BAAR [ruotiGi idl 
5969 (BAAR KuDuGr [7d Working 
5576 JBRLUARI (Kuoust Kral Working 
esr [ALLAR KuouGi ಗೀ Working 
72 [eAliAni uDuGI others Working’ 
e973 [Balan [xuolist [NALA ALA Working 
S974 JOAUR [Kuo [vALiA. OTVANANENT Working 
3875 [BALLART Kuper YALA MAUANATASRRRTAT Woking 
976 [SALARY euclic [ALYA [MAARATAFANRALL FT Working 
577 [BALAN uur [VALYA [MOTKALTANDA other Working’ 
e978 [GALAN [KUDiiGI [ARMAL [ADIBBADAHAL others Working, 
5979 [eALUAN [ODL [ARMAL [HAROODI [7 Working 
6980 [BALLART [Kuouisi [ARMA DERsas other Working 
abi [BALLART Kuouit [UMNOBANANATIT IKOMATT rid Working 
$582 [BALIAR (HADAGAT [CAVANAHALT [MAPPARADANAITT hers Working. 
| $983 (SAUARI [HADAGALI [CAWANAALL [AARAALU others Working. 
384 [BALLART [HADAGAU [CAANARALLY [CAWANAHATT others’ Working’ 
6985 [BALLAAT HADAGAU [CAWANAHALLT [XANNANAYAKANREATTE otters Working 
0985 {BALAN [HADAGALT [AVANAHALLT [MARURY, others Working, 
6987. [SALAR [kuoul KANDASALU [SNAPURR thar Woking. 
6958 [SALA [KucLiG KANDAGALLU IKANDAGATU thers Workin 
6989 [SALARY Koc [KANDASALLY IMAUAPURA others eh — 
[GALANT [KODuiGt [MAKANADAKL [CHIKKAIOGIMALU Co-Operative 
991 [BAAR ioe MARANADAKG TT KNOSMALITANDR thers | —™Wortins |] 
[EN CU NN [TT RN 7S CT TN TT 
[TN CY NN TT CT 7 NS AN TT 
[6559 [anuan uous I NMBAASERE [CANA ope | Woke | 
[5995 [BAR tie NMBA ANGINA hes Working | 
esse [oAitan uous ————mmeaticene cea i ™—Wotiing | 
sso oAtan [ous [nweascee OOO weasel OOOO Od | Workin 7] 
OT NN CN 7 TT TN TT 
[3959 [SAAR Roi PARANA RA thes Working | 
| 7000 [satan tie [NARA UT ANNABORAWANAHATI eT Woks | 
TN TT TT 777 NST TTT 
2002. [ATLA uot RAMADURGA J CHANDRASHERARAPURA thes | Woking | 
TEN CCT RN TN [777 TC TN TT 
[7004 onan Uist RAMANA RAMADURSA Tihs | Workiis | 
JET CTS CN [7 TN TN TT 
ET CO RS 7 SN [LN 777 ES TN TT 
ET CO EN 7 EN 7 RN [77 SR TN TTR 
EN TN TT NAN TT SN C7 TS NT RS TT 


sanous Wotiior 
(SANDUR 
[SANDUE 
2028 [SAlLART 
7025 [oatta [SHUJANSANRCRE 
Qos [EAR SHJANGANAGARA 
[7022 |BALLARL GOMMAGATIA. 
7028 eta [BOMMASATTA Working 
EET Working 
7050 (BALAN. MMAGATTA pT Workiha. 
20s lenaay Deer Works 
Ton oaARL ಕ್‌ warner 
7025 lean DEPT Working 
7034 [one OST Workine —] 
7035 [BAAR DrpT Working. 
7636 [balcAnl Working. 
2037 [Baits ofpr Workload 
1038 [GALLARL Der Worlipe 
038 (BAAR abet Worklog 
2040 Joniyasr oFpT Workiiy 
Jost [AAR oreT king 
Jon Tait hers working 
2048-JBAULARL Der Workin 
Fou [GaANL [SANDUST DET Working 
HE SANDUR Dep Working 
[zoe pnrtant [SANDUE oer 
20s Jona [saNoUR nal etki 
[pAlisa ANDUR Dept Working. 
7049 [BAUARY [SANOUR DEPT Workiri 
7050 SAAR [SANDUR, others Working 
Aa DUR DPT Workin 
{2052 TaAkLART SANDUR others king, 
3053” [GALARL NOUR DET wii 
[054 IBANLARL iANDUR, kid! Working. 
ose leallanr [SANOUR Deer working 
Tose [BAAR SAnDUR iar wedkicg 
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{2057 IealAR’ 
20s Ista’ [SANDUR ಸೀ Working 
52 Jal [sanousr DesT Working. 
AULA DUR [wouGURTHr Deer Workin 
7061 {BALLAAI [SANDUR [ipuGurTHir kridl Wortner 
[2] BALLARAT NOUR [NoUGURTH Working 
1063 {AULA [SADR aouSuans Working” 
7o6a [silat [SANDUS [NovsUaTar oriing 
306s BALA [SANDUR [ispvsuensr Working. 
206s Toauarl (SANDUR [SHUSEELANACARA Working. 
07 TnalLAnL aNous: [SHUSEEUANAGARA woking. 
ose (paitasl sANDUR [suse ANAGARA Worn 
Toes JpAiARY ANDUR [AUSESANAGARA Workin 
2070 [BALLARY \NDUR [SOVENAHALLY Workiog 
zon {oAllARl sAnDus [SOVENAHALU Workin 
a Hous AT wenkins —| 
1073 [BAAR ANDUN Work 
7074 (BAAR ANDUR Working. 
7075 (oALANL NDUTL Working 
F006 (GALLAAY (SANDOR: 
077 (BALLAR SANDUR Working 
LANL 7 Wojkne 
ALAR DUA T 
7050 Jeallanl ANDOR Working 
7091 [eal [SANDOR Working 
Al ANDUR Wok 
Zon Jannat saous [T | 
2984. RL IR Working. 
708s lpAtlaRl SANDUR Woking 
Tone VeatlAar [SANDUT oriing 
Working 
TT] UR [VITTALAPURA Wort 
LLARL ANDUR 
7090~[BatAR Wy rovium Vor 
30 ITI UR MUITTALAPURA i 
[BALLARL (SANDUR TT] DEPT 
093 (w DEPT Working 
AL ui [ASHWANTHNAGARAL TY or 
ARI WRUCUSPR 8M, SUGURU TTY 
TTT (RUSUPSA [sAcewaD! ths Working 
57 [Bal TN [BALAKUNDHT [BAUAKUNDT other Wotling. 
3098 TeatAAl SRUGUPA UR kd Workin 
FT i i 
T TT 
A 
7 
A T 
5) 
T IRUGUPS 
F) TY 
T 
5, rT dr 
p; 
IRUGU 
7 7 
PA 7 
TN KT hen — Work 
YY A [KARYRU. arid A 
[RGU TT eA Woliiog 
£7 pA ENCHANAGUDDA [KENCHANAGTDOR otter Working 
F UPA ENC-ANAGUDDA Te kdt Working 
TT Gus 0A ರ್‌ 
226 Tl [sk T BUS 
T PPA [rocuEGERL DerT Working 
FF [BALLARL AIUC F 
729 Thai PPA KUDUDHURAHAL Deer Working. 
KF A DET Working, 
AL SIRUGUPA kdl i 
152 JeAlARl [IRUGUPPA oer Working. 
FEW TT siBUGUPPA Wl Working 
[SIRUGUPPA kid Woikipa 
FRR lnaran EITETT Working 
76 MT JaUGUPA. ‘working. 
AL slRUGueA ಕ್‌ 
FIR TYTN RULE! oni — 
11339 BAI UPPA. DEPT Working. 
240, \LARL SIRUGUPPA Co-Operative Working. 
41 JRALLARY (SRUGUPPA Dey Workin 
2142 [BALLARL JGUPPA DEPT Working. 
RL IRUCUPPA Derr corkine 
ETE TYTN [sRUGUPPA idl Working 
Caras osbaat [sRUSUPPA [iid iklod. 
mas Tesltanl TET RAVILAL DEPT Workin 
7247 |BALLARI SIRUGUPPA [SANAVASPUSA othr Working. 
248 eataRl SANAYASAPURA ಮಂ orking 
[2149 (BALLARI IRUGUPPA [SIRIGERY kridl Working. 
21so JBalLAA [srUGUePA rd 
[ pant [SRUSUPPA— avs idl 
152 JeAART IRUCUPPA TALURY Deer 
ns8 [BAAR JRUUPPAL [UreARATCSTHRIT DET 
7154, laArLART [sRUcUPPA Juesanatiosatatt! [UPPARK HOSAFRTET oer 
7135 |BALLARI [SRUGUPEA [UTHTHANURY” [UFTANUR. DEPT 
rss lean [oAtLARL [AMARAPURA. thers Worklog. 
CziszeAUARY (BALLARY CURA DEFT. Worklng, 
es lealurl ALAR [AMARAPURA. DET Yorkie 
PETER FEET (AMARAOURAT other Working 
3150 Jpaitant [AMARASURA. DEPT Wiontin 
63 JBatAR BALLAAT APURA Ee Working 
262 pata [SALLART [BYEADEVANAHALET the Working 
Les esas [outa [BYRADEVANAK ALL DET Woes. 
zie leauasy ila BYRADEVANALATLY DET worn 
C265 JeAtARt (BALLARE SADANAHATH sthers Working, 
ise onan eatrA BADANALATTT dl Workin 
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7167 [gAlLA] Bartss ethers. Weis} 
ea BALA BALLART 8ASARAKODU' ther Worklo 
716 [pALART [BALLARI [BELASATLY, kind Working. 
[ETE TW BALLARAT slacaliu her Working. 
zz foatuARL JBALLARL eELAGAILY DEPT, Working 
ETAT aia ther Woche. 
23 JealaAl ET secu Ere wefklne. 
ETNTITTT FEET [BetAGAU DET orks 
Cane alias EET [ra Workin 
THETA Joauart— font ASUNT ವ there Working 
2477 [oAtARI AA budl Wolkihs — 
ze. [eailARl BALLAs [CHautASURK ether Working. 
FRET BAltAn [cHauLAGURKT DEPT Working. 
7150 [BAAR [eattasi [CHALLAGURK aur peer Worlios. 
FTN TETT [BAAR [DAMMUR. others Workine. 
7182 fonttAs BALLART (DAMNAUE Tl peer Working 
EIEN FTE BALA pe Worn. 
yes [GAULARI BALA nal Woriing. 
ETRY ALAR Shar Workoz. 
ss [BALYAR [SALARY ial Woriiog. 
Tie7 [paltant kal Working. 
pata kid Working 
Derr Working. 
others ¥ Wokiae. 
ethers Worle. 
others Working. 
kid Waris ——} 
DET Workine” 
otfers Work 
HAJAKUNDH [HONNALL THROES, othars Working 
(HALAKONDHT HONMALUTHAND. DEPT Worklg. 
ANDHaMAc. othecz Wo 
ANDHMA DEP Work 
HanoHieAL oT Work. 
KALLYNAMBS others Workin 
DKAMSA. oer worline 
[ALUKAMSA Cortina 
Woukins 
Warne. 


EN ES others 


2254 [BAAR [ealLARL 
Fz2ss [baucan CEES 
7256 [BAAR [BAItARL 
7257 [BAAR BAAR 
Aula Bar ARL 
7259” oALLAA foAtLAR Wolpe. 
2260 [eALARY 5 others Working 
61 [BALLART [oAULARL ctfals. Working. 
262 [pala esiisar DEPT Wein 
2263 [BAAR Ballas other Woitig 
7266 TAA alas Pes ke 
7265 JpalaA [BAttARL Cogerat ಕ್‌ 
7268 JBALLANT BALLARL rol Working 
Zeer loAUAS (BALTARI DEFT Working 
2268 y (SAULARY ters Workioi- 
2269 [Bat ARE Balan: EMIMIGANUE DoT Work. 
z2ro savant [BALLARI [YERRANGALIGL herd. Working’ 
rr FETED ested ನ ಸಜ ಸ 
7272 [BALA AAs: ERRANGALGI ಫಗ Working 
{2273 |BALLARY (SALLARI VERRANGALG, PET Working. 
£ ml NBALLASY (BALLARI UD! kridl Warkios, 
[2225 feAltAS BALLARL ERRAGUDI rigl Working 
[ p HSALARI [HAGARIBONIAANAHALIHALABOORY, [ArAsuR thers Working. 
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Grama Panchayat 


Village Habitation 


(DIBBADAHALLI 


Agency 


DEPT 


Condition 


Working 


DEPT 


Working 


thers 


Working. 


others 


AL [eActiGoNDANAHALU TT] 
[HAGARIBOMMANAHALLI [81 


23001 
7303 
(2304 
[27205 | 
[2306 | 
[23071 
[7304 | 
(2309 | 
2310] 
231 
23121 
[2313 
211 
23151 
(23151 


EERE 


TT 


FERRERS 


7355 


7 RL 
6 AL HADAGALT 
A NDANL 
Tl [oevac T 
[HADAGALL TT] 
T 
B71 1 HAGARANOOR 
lon [HADAGALT TY 
rT [HADAGALT ARANOOS 
7 TT T rT 
BALLARL Tl 
TTT HADAGAUT GALI 
[BALLARI M [HERE [HIREHADAGALT kridl Working 
ie Y NE ಸ 
rT HaDAGALY rT NAKERE DET Working 
rT [HADAGALY HIREMALLANAKERE T Spee Working — 
[onus 7 JHolAGUNDHL [BHAHALL Cooperate Workioe. 
C2382 |BALLARY [HADAGALT HL [HOLAGUNDI — oth Working 
Zea Toad lHaDAGALI U kdl working 
[Cea losiasl HADAGALY Hoa HouALU kridl Working 
gos [BAAR DASA EARADA HVARADA eT kine. 
Cee lean HADAGAUT nel mer DET Working 
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‘ADAGAU 


Village Hobistion 


Co-0oestive. 


7387 |BALLARY 
7288 JBALEARL [HAoAGALI DEPT. Working 
3399 HpAlaR [HADAGALI DEPT lovin 
Alaa ADAGA DET Working 
239) [anita HAAGALT peer Workin 
[ESE YY JADAGAL) DEPT Working 
1393 {SALARY (HADAGAL kisl Working 
7394 pALLARI [HADAGALL kad Woking” 
239s [SALARY [HADAGALL Woking. 
L236 lgattani [HADAGALY Workin: 
{2397 eAtARL [HADAGAtY Working 
398 [ALAR JHADAGALT Woking 
7399 T [HADAGALI DFT Working 
1400 {eAtLARI JHADASA Derr Working 
[saitAR aoacatr pEPT ಗಾಗ್‌ 
1402 TT [ADAGAU DFT Working 
2403 [BALA [HADAGALL DFT i 
ETAT [HADAGALY DepT Wortice. 
7405 [SALARY ADAGAL DEPT Working 
oe Joss HADAGALL pier odir 
7407 asia HADAGAL [MAHAIANADHAHALLT best working 
Zao (BALLARL T oot Working 
F208. JpatAnr EF L Deer Workoe 
7410 BALAI [HADAGAU [MAKARABS! Derr king 
AAR ore i 
3: Tl [HADAGALL MAKARABST Working 
2413 [BALAI 7 [MANVAA NASRTAWRDE Working 
ALAR GAY ooentie[~—Wetioe 
Tas HaDAGALY [MANVARA MASALAWADA- Working. 
416. [BALLARL Tl 
Jotlatl ADAG 7 
74186 BALAN AU [NAGATHISASAPURA. 
9-JBALLARL HapaGaly 
7420 HADAGALL NAGATHIBASSURA 
Taz [si [NADAL 
oatvaal [HADAGA 
3: Rr HADAGAL [NANDIHALL [HaNDIsALLT 
7424 {BALLARY 
KF Tl [HADAGALY Nava yl DPT Worklg 
E77] T [NAYALL [UAV DEPT Working 
TI HapaGAU kdl Working 
KL JADAGAL Tl ocr Cepernilie Wording” 
2029 JenLAR ET De Workin 
TT AGA Me 
7: T 7] vl 
2482 [BALA riin 
7 
7 SRL 7 
7 Fy 
7 
TT 
TT 
ZT 
TT 7 
5 
TT 
ET 
TT TT ¥ 
5 
HOSAPETE [OANANAYAKANARERE PURA. others’ 
45 TS Work 
7453 [BAVART HOSAPETE 1 
ETE [DANANAYAKANAKERE [NANDIBANDA. DEPT Wok 
KT ARI kid or 
456 T APETI her 
[DEVASAMUDHRAT [oevastrudre Sid Working” 
7458 [BALARL (OSAP: ARCANE MWorkini 
LANL [HOSAPETE [GADIGANURU [BUVANAHALL [er Worilti 
7 7 [GADIGANURU thers 7 
a6 [BAAR 0: RET Working 
462 [HOSAPETE [HAMPADEVANAHALL, HAMPADEVANAHALT others Workin 
3 Werk 
3464 [BAlLaAL FT MF KT 
PETE AMP [AMP] Co Opea Ne Working 
ET I ‘Co-Operative Workin. 
Za57 [BALA PL [yanasapur [7723 Wolk 
age [oA [MALAPANAGUDT [HOSA MALAPANAGUDI rol Wosklts 
7469 JoAAR oer Workind- 
7070 J8ALARY ವ! [Matas naeudl urd 
TOT acre [GHINNAPURA Derr Woliog. 
772 JoAtiAR Shere Working. 
7673-[BALLARL ere Mer kdl Wolk 
ERTS 7 [MTR [UPPARATATT orpT Worn 
Th iL Al DFT Workins 
7875 (SALAS [HosaperE 7 ™ gy ddl Work 
a7 BAUR! Jtosarere [NAGERAHALLL (NAGENAMALLL Copia Walling 
R DEPT Working 
7479 [BALLARL [HOSAPETE [MMTSEURA DFT Working 
7480 (BAULARL loser [010 MUDDASURA [NO AOMUDDAPURA bere Working 
249 Tella HOSAPETE [No.10 ruc kdl Working 
ie TpAtaR [HosapEre [eRABsU CAMP PFET Woking 
Fass” [eAtlAAT loser [RAMMASAGARAC hers Worklis 
JAR HOSArETE DET Worl 
55 |BALLARI [HosareTe IT cha Workidg 
7485" [BALARF [HosApeTE [SANAPURA DEPT SWcrkins 
Jean [HOSAPETE DEFT Working 
2486 (oALLART [HosaFeTe DFT Working 
7s ToAltAR HOSAPETE [SUGGENAHALT ihe Woikioi 
Zuo [BALA HOSAPETE: rd Worl 
sy Jeatanr uous aloo iets Working 
zus2- [BALAI ouiGt PICHARAHRTH Deer ki 
Kzass IBAUAR! kuolG TN DFT Woriiig 
2294 [BALUARY [KuDtIGI M DEPT Workin, 
7295” JBAtLART [KUDtIG [ECHALABOMMANAHAL] DEPT Working, 
Cases toaitARr UDG [GANGAMIFANAHALU Deer Wiking 


[7 


KUDU! AK 
[en uot ADELA 
HTN UDG! [SADELADAKU Working 
CZspo lealtanr rupuct [ADELADAKY Working 
zsor IBAUARY [KUDtS! U ioe 
Czsor loatisnl elouiet Wotiine 
[2503 TBaunRl [xuoLIGI Co-Opetನe Working. 
2508 {BALUARY oT DEPY, Working 
C2505 leauarr [cuokiGt DEPT Working 
7506 JBAthAl [snUGUsER Crt Tender working 
2507 J8oa. [oar Peprrefceri is | Wodine 
Cros lela AURAS DéprTondsr. lorie. 
2505 [boar [auRAc Dest Tender Woking 
10 [epa aD Deotlende: ——Worine 
ii Joiban URAD DegtTeer Worn 
Fo12 [pips [aunac’ kao Working 
7515 FUT SeptrondsT Workloe 
4 {BIDAR RAD Deotlenier Wiki 
tS [BloAr [AusAD Tender working 
sr Jaunac OeptTeicer 
loan [AURAD ಗ್‌ 
F518 Joos [aurAD DepTender 
7519 foipAf FUT DeptTonder 
AE Deotlendsr 
Fea oioan [asap KiDL 
oat [aUsA0; WoL 
STN T D Dap Tender 
7524 [biDAS JAURAO oegrTercer 
DAN IAD outer 
Fa? pions [Auso 
3528 [sioA [AsO UTHA (8 
7 iota 
rl 
Tsai oto. WRAD [MADNUR DeotTender 
NAGMARERTIT MANDON Dest Taniar Worilne 
724 JolpAn [Auno’ PALL NAGNARPALT DeatTender working 
7534 [Biot FUT ul F DentToncer Working 
ತ sonata DeprTond 
Af (AURA nde Working 
zso7 [a [Aus OentTender Working — 
75a [eibat. ND MY DeptTe Wark 
aoa aun 
T Tendo! 
7 i 7 
; A 
a TE nF T 
TT Tondor 
Y 
Tl 
al 
7 
V T 
TY 
| ASAVAKALY, 
TY 7 
fr T 
IT 
i TS 
7 
OAM MALE KN 
7561 —Warklor 
KT il in 
2563 {pa HA Tender Working 
FTE TITS KR 
FT LET rs Workne 
AN T7 Tender on 
87 -|erDAe Ki otto Workin 
A CENT Nol Workiug 
gs Jsipar i DeptTender MWorkiog 
7570-[8IoAN rT 
2521. [BAS A KDC Working 
7512 {BIDAR Bion WoL working 
2e73” Je pAN [boa Sept Tonder working” 
ETSTeT Doptonder Working 
575 [bloat iD DeorTender Working 
aon Deposit otic 
7572 [BAN oa Dem Tainer Workin 
2878 [BIDAR [boa Det Tender Worklog 
779 hopan 0! KRDL Working 
520” [BOA TO 7 Workin 
75m [oA AN 
5p JnIDA oar Trot Tender 
7e85-oDaR pA 
par [—~“oentTender 
[oar Dept Tender 
TE KRIDL 
par DeTende 
7ses, [oDAR [sips Dest Tender 
2ses lopar oA DeptTender Worklng 
7590” [Bioan oar orotTender Workine 
521 [ODA Da DentTender ockicg 
52 Japa BDA Dept Tender Working 
rss loa roa Dept Tender Working 
oa Joba oar pep Tener uotkiie 
zs9s-JaDAR roar DepTender Working 
ase Japa roar DeptTender coring 
Csr loos [soar DentTender Works. 
C2598. [8loAR. BIDAR Dent Tender Working. 
rss lobar oar ULL DentTender 
Foo Yeibar oA ruts 71 DeaTener 
zoo Jupas oar [sacoiSr pesiTenter 
I [BlDAR [BIDAR (sins (8) [sirs18). RRIDL 
7505 [eibas oar NADUPOE F Dept Tender working 
feo par HUNNAEAS [onoavserT CHANDANERTT DeptYendec Works” 
70s fopar. useABAD: [massa (oro —pepender er 
Celebs tnNasaD’ pacer ET Det Tener TT 
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Re 


Grama Panchay. 


NRIOL 


ETAT UNNASAD> 
oes [spas Naga KROL 
0 [ops HUNNABAD’ Beet Tender Working. 
3610 [sipan DsUMNASAD DeptJonder ಗಾಗ್‌ 
er levis HUMNABAD Dest Tender Workin 
C262 Teipar. [HUNNABAD’ mol Working 
7613 |BiDAR. MNAnAD Bren 
TET HUMNABAD ARIDL 
1281S {Ripa iD Dept Jender 
zee lBiDaR. HUsNASAD’ ect Tender 
[-2647-loioAf. [HUMNAGAD. Def Tender 
zee [eioAs’ (AURAD Dect lender 
eto [BDA FS Oert Tender Working. 
3620 {eipai ETT DeprTandcr Works 
3621 BiDAR RAD KRDL oc 
£ GIDAR, AURAD. Dept Tender 
[7 
262 {80A8 AUrAD’ ¥RIDL Woskteg 
[ETE LAURAD. Dept Tender Working. 
2626 {BIDAR JAAD DestTarder Warkice 
3627 (sion AuRaD Working. 
AR AURAL Wok 
2629 [sioAR FT orkiie 
24 [AURAD Working. 
31 (BIDAR 
7632 Jaioas AVACAITA Working. 
AS WAN Workin 
aR KALYAN Woking 
2635 [sioaR BASAVAEALY [DHANNYGA tA Worle 
JAR. YAN Working. 
TH TT WAKALYANS EROA FBT ‘Workloe 
[BASAVAKALYAN (TOSLyS. Workns 
A ALYAN MB Wane — 
ENT iT Fr 
AR [AMIESANCTYT works. 
Fez eloAn HAUT VALAALU Worker 
2643 [8loAs ETT BYALA Worker 
AR Tl ITY Yoko 
2645 Japan TTT SORCHINCHOIT rutTender Workin 
tial [GORcHNCHOLL Dest Tends Workin 
2697 TepAA HALA TEL ‘eet Toncer Tortie 
ee [olpan CTT Dan DentTendar Working” 
KT ( KHELGH Dept Tender Workin 
7 TY 3 
F7 AN Fr 7 
K7 T ರೇ n 
7 
A i i 
IOAN rio 
T 
7 
T TY T 
MT T 7 i 
OAR NOKIA Ty 
267: (SITALGEHA. Dente 
F] AN IMNABAD Macc! [roimecai 
2674 [VIAYAPG [AYAPUBA. Tender 
FT TY TIT] L [TT 7 
JAYAPURA IA BAGEYAD TTS haie-l 
Fen. 8 AO kod. KRiDL/Phase 
76 I BAGEVAL (0 7 Deg. Tender 
VUIAVAPURA. VAL smo pent. Tende 
7680 [VAYAPVRA- 8, (ADI [SOUAWADAGT Dept. Tendgy 
768} A JANA 8; [UNAS PS. SHYAL D8 DephJende 
[VAYAPURA, WAN IAD [HUNASHYAL B.S. ANAL Dept Tender” 
768 JAD HYALP 8. NKANALIT Dept-ende 
F7 PURA VANA BA (UNASHIAL Fi nar ™] 
E85 -[VIAYAPURA— Y (ADIN [ARALICHaNGL Tender 
ese PURE JAGEVADI WAR Dept Tanda 
“2gp2-VUAYAPUAA ASAVANA SASEYADI —NGALESWAR— (AR Toidec 
8 IVUAYAPURA Ty api INGALESWARL NG Dent Tender 
2689 Jul iA BAGEVADI JAR I MT [eT 
2690 NUAYAPUBA ASAVANA T iD -l 
FVUAAPURA. AO [krishnaour KaIDlPhazedl 
768; YASURA BaGevaDl Em Dept Teper 
[22s (Wlavapuna: JAVANAL L Tender 
[VLIAYAPUL [ADL Al Dept. Tender 
1595 (VIJAYAPU WANA BAGEVADY [HAIRWADAGI Dapt Tapder 
7696 NDAYAPURA [BASAUANA BAGEYADL NAL ಡೆ 
7697 (VHAYAPUBE [SASAVANA BAGEVAD! JAbbival KAIDLPhase-W 
2658 (ViAYAPYRL [BASAVANA BAGEVADI Kicshyal KRIDlfphasg: 
Zs BASAVANA BAGEYADL Dep, Tender 
100 -[VHAYAPURA. [BASAVANA BAGEVADI VANDAL RRIoUPhase-il 
701 |VUAYAPURA FT al 2 Dezk-Tendec 
7702 IVUAYAPURA [BASAVANA SAGEVADL Tender Werkics- 
[C2203 vilaau [BASAVANA BASEYADY lors! RRIOUPhaceaT oii 
2704 {VUAYAPURA. (BASAVANA BAGEVADI YARNAL, OTHERS, Working 
2205 VHAYAPURA. ND. [AIRASANG. DepyjTender Working. 
2105 VUAVAPURA INDY (AIFASANG, [AHIRASANG, Dect Tender Working. 
7707 VUAYAPURA Jno [apASANS XRIDUPhace} Working 
7708 VAYAPUR/ INDI [AIRASANG ಬಗ KRIDj {Phase Working. 
F209 MUAVAPUEA nol (ARASANG acdrel Habis ng 
7710 [VUAYAPYEA. DL [ARJUNAGI 8 ¥ L Dept: Tender Working 
[ETE TET Nor ARUNaS 54 Halli Pest Tender {Working 
AIAYAPUSAL Dl (ATHERGA, THARGA Deut Tender’ [SE 
13 [UAYAPUSA Nol lATHERGA JamaRGh, Dept Tender” Workin 
2714 VUAYAPURA NDI JATHERGA Dept. Tender Working. 
2715 {¥UAYAPURA NDE (BARADOL Dent. Tender king 
[WUAYAPURA or [8೩ಸಿ [Breit KRIDt/P Hazen ioring 
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District, 


£7217: NUAYAPURA 


Village Habitation. 


[BAfADOL 


KRIDLPhsse-_ 


ms (wavastipa 


[BFAD 


KBDl/hasel 


2749 “(yHAYAPURA 


[esATAGU; 


KRIDLPhase 


Working 


7720 (WIAYAPURA 


[sauolu 


KRil/Phase-1) 


Works 


[RENAXANRFRUL 


Dept. Yonder 


Workin 


f 
k 
zz wuavaPun 
[ET WVDAYAPURA 


[cHAvaDIHaL 


Deny Tender 


Working. 


7223” WavAPUR, 


[CHIeKSENUR 


Dept. Tender 


Working. 


24 SVUAVAPURA 


Pept. Tender 


Wortiog- 


2725 VUAYAPURA 


Dent Tender 


Working, 


[226 "tunpvAruA 


KRioLPhass-il 


Working, 


7727 (DAYARUNY 


KRIDL/Phace-l 


‘Woiking. 


2728 (VUAYAPURA. 


Denk Tander 


workioe. 


7729 [yuUAYAPURA 


FRDuisce; 


Working 


2230" [VWAYAPURA 


Dept. Tender 


Working 


Err 
Za [ul AYALA 


Working 


Dep Tender 


Dept, Tender 


Working. 


7733 Avila; 
734 JVAVAPURA 


ERiDLISCe/TSFY 


Working. 


aso 


Workine. 


JAYAPURA 


736 (VJAYAPURL 


Dept. Tender 


Cote —] 


We 


al 


Working” 


Dept, Tender 


Workin. 


[UAVAPURA. 
[ RA 
[VAYAPURA 


OTHERS 


Woking 


[vuavaPUss 


~OTiiEh: 


Wes 


MAVAPURA 


Dent, Tender 


Working. 


[UUAYASYSA 


Dept Tendar 


[uyAYA 


| 


[VUAYAPURA 


Working. 


[uuaYaeunA 


KRIDLPhase-l 


Working — 


[VUAYASURA 


De Tendel. 


Working. 


JAYAPURA 


KRiDl/Ph; 


Warkioz. 


AYAPURA 


JuiIAYAS 


RDL/Phas 


Wotklng 


[VUAYAPUEA 


[YUAVAPLRA. 


Working 


VUAYAPURA 


(JAVAPURA" 


[LouGAON 


RA 


LOMGAON 


TI 


[uAtaPURA 


[MAKANAPUR. 


| 2256-uAYAPURA 


BURA 


ANAPURL 


MAYAPURA 


[IAYAPURA, 


Dept Tender 


Tender 
phy 


Dent. Tender’ 


DepiTsnder, 


KRIDL Phe 


Dest Tender 


Deo Tender 


7795 [VUAYAPURA 


HERS. 


279s WuavAPAA 


Dept, onder 


Tor Rav APD 


Deaicerder 
[TNT 


[jAYAPURA. 


[VHAVAPURA. 


UAYAPURA. 


Workihg. 


UAYAPURA 


Working, 


IVDAYAPURA 


[BASAVANA BAGEVADT 


working. 


KRIDL/Phaze-) 


Woikog. 


KRIpL Phaser 


Workipi. 


"7808 VIIAYAPURY 


BASAVANA SAGEVEDT 


KRIDL/Phace-1 


Working. 


1309 WViAYAPURA 


[BASAVANA BAGEVADY 


KRDY/Phacedl 


Working 


7810 WMiAYAPURA. 


BASAVANA BAGEVADY 


Debt Tender” 


Woikiog 


7841 (VUAYAPURA 


BASAVANA BAGEVA 


—Tupuphase-s 


Workin 


2812 VHAYAPURA 


ASAVANA BAGEVADI 


KeiDtfPhese-i” 


Working. 


7213 [VAVAPURAT 


[RASAVANA BAGEVAD! 


DeptTender 


Working. 


81a (MIAYAPURA 


[BASAVANA BAGEVAOI 


KRipl (Phases 


Working 


Zs (VUAYAPURA 


BASAVANA BAGEVADY 


KRIDtIPhacedl 


forking 


Z816 |VUAYAPURA 


[BASAVANA BAGEVADI 


Degt. Tender 


Working 


k 
Er] 
EST 


[UAYASURA 


BASAVANY 


BAGEVADI 


KRIDLPhase-i 


Working. 


IT 


ev 


BAGEVADI 


Dect. Tender 


koi 


JvUAYAPURA. 


[BASAVAN 


BAGEVADY 


ReiDuisco/sEi 


Working. 


7 


AYAPURA. 


BASAVAN 


BAGEVADI 


Dept. Tender 


Working 


22. 


MAYAPURA. 


ansavaN, 


BAGEVADY 


KRIOlIPhace-1 


Woking, 


2822 JMUAVAPURA 


[BASAVANA BAGEVADT 


OTHER: 


Workivg 


7828 IVUAYAPURA 


SAVANA BAGEVADY 


KmuourhsseT 


working 


[BASAVANA BAGEVADI 


Deot. Tender 


Working 


| 

F 

F222 Tavacusa 

f 825 [VUAYAPURA 
78. 


[BASAVANA BAGEVADI 


KRIDLSCP/TSPY 


Working 


2826 [AVAPUR: 


[BASAVANA BaGevaI 


Deot Tender 


Working 


88 


[BASAVANAPAGEVADI 


KuoL/Prazel' 


{2622 VIAYAPURA [MANNS 
2828 INUAYAPURA (BASAVANA BAG MANNUR CO-OPERATIVE Working. 
7829 WAYAPUR: [BASAVANA SAGEVADI —JMASASINE Dept. Tender Working 
C2830 [VHAVAPURA IBASAVANA BAGEVADI [MASABINAL KROL Phase All Wockine. 
783 7 JpASAVANABAGEVADI— |MASABINAT Debt. Tander. Working 
VavAURA [BASAVAH BAGEVADT Kaipliphase Working. 
[yilaiaS UA BASAYANA BASEVAD] OTHERS Wading 
ayAPURA. [SASAVANA BAGEVADI oni: Working 
[TT [SASAVANA BAGEVADL KRIDUSCP/TEFT Wodking. 
T ADL OER Worlig 
[UUAVAPURA—————[pASAVANNEAGEVADT ESTES ETNIES Word 
IVUAVAPURA. taiol/Phare-l Wong 
FVAYAPUNL se —woring 
FVAYAPUBAL BASAVANA BAGEVADI Dept. Tender ——Worihe 
7 yolPhase iT Workin 
[vaya RA [BASAVANA BAGEVADH Debt Tend working 
[UAYAPURA [BASAVANABAG KRioliSco/TSeT Wort 
PASAVANA PAGEVADI— INARASAUAGY Du Phiael. 
[VUAYAPURA [SASAVANA BAGEVADI —[NARASALAG KRIDUSCS NSP 
AYAPUA —TNARASALAGY Dent. Tender 
AYAPURL [AtaPUR Decsfmsot. 
MVUAYAPURA. 7] RRDL-Phaseiil 
ALAGANOE Dest Tender 
MVILYAPURA E 
[VDAYAPURA. RONIHAL KRIDtPhaze 
VAYAPUBA. PASAVANA BAGEVAD! —[RONHAL phase” Working 
[AYASURA WVANA BAGEVAOY oTiEns Workin 
AYAPURA, T 7] Bact. Tender Working. 
ASAVANA BAGEVAD! —[SASANURT ಗ Worn —} 
7856 NA 7] COOPERATIVE Corkins 
A i [saral MSRTTeT® T [eT 
Jose [NAYABURA AVANA BAGEVAO [7 oT Worklor — 
3859. [VUAYAPURA T 7 KRIDLIPhaie-l! Woking 
AAPA W; i [reuacr 77 Working 
7863 [VUAYAPURA [BASAVANARAGEVAOT T kRIDu/Shazel( Workini 
Tesi (VUAYA [tracy ‘Oept- Tender Wiorkios 
UA [BASAVANA saGEvADI—[TELAGT [retacl DevtTendec Workin 
FTN 7 iP KROLPtase 
[BASAVANA 2AGEVADI—[URKALY TT orkin 
306 MUAYAPURA WANA BAGEVADI JW 7 Teor Tender 
2462. [VAYAE T WADAGY iT der 
7 VANA BAGH uly hase 
2869 JVUAYASH WVANABAGEVADY AG DeouTender 
UWAOAG 7 (WT 
TY 
FT TY 
7 
T i 
Ty A) 7 
7 AT 
AT 
T 
ny Kr ಬ 
T T T 
V7 
oy Eg 
ಸ 7 
Vn y 
7 Tr 7 
7 
[VAYAPUAL KRIDUPhaseT 
Ui IRA JALLO Ty Dent. Tender ‘Working. 
7 LAYAPURA yor Devt Tender Wakioi 
2893 [VIAYAPUBA ot MT] Te 
UA Nor Batol DEVOOR. Derk Tender Workins 
7895 [WUAYAPUR ANAL lL kaotiPhsse dT ——Workins 
396 {Vl T ASANAL [KOTNAL ವ T 
[2897 IRA Nol [ IKYATANAKERL. Deni. Tecder Working. 
2898 (VUAYAPURA NAKANRHAIL ional kpipUphase —[——Worklhs 
PRT Nor [BHATAGUNAK— [BHATASUNAST Dex. Tende Working. 
IAYAPURA TT NAKT Ml Deot.Tender Work 
2901 (VUAYAPURA. T NIMBARAGT AGL Tender i 
7 7 nor [oka [onulakhed intimashankais fasaral —}—KRIDUPhasel Working —} 
IAYAPUA. KRIDLPhase-l} Workin — 
7904 [VAYAPUSA. T [ok utAKHED pha: Wortlg. 
YAPURA Nor Hl Dept. Tender Wore. 
8 VDAYAPURA Nol HED FRDUSCP/TsS Working. 
TAT [vor [oHULAcHED M7 Working 
A NDS ET Dent Tahir Working 
209 [VLAVAPURA SANS Dept. Tender Workite- 
7910 [WIAVAPORA Dr snd Wore 
parAPUsA ND gRipLiehase-T working 
F2iz [MiAAPURA 7 ASANGI KRIDUPhase-1 Witla — 
2913 [VDAYAPURA Nol [HALAS 7 Work 
YAPURA Nor 3 KnDlPhaie-lT Workiog 
2915 [VUAYAPURA KNCL ANGI XRiDlPhaseit Ff 
3916 [VIAYAPLSY Nor JHANAGY DoptuTandec. Wore 
[UAYAPUBA Nor Devt. Tender Working 
J [iAvAPURA. Dl 2 amolienase-l Workin 
7919 WIAVAEUGA Not IHATTALLY 7 i 
Zeno JWAYAPURA nor (HATTA rio \TPpes el Workog. 
FE (IACASURA. lol JHATTALL Dest. Tender Workin 
922 [OTTER or (HINGANT Dect Tender Working. 
7923-(vuAYASUS: Nor [HNGANY FRiouPhase- working 
[2924 ypavas Usa spt. [MREBEVANUR Dept. Tender Working 
2925 uot nor MREEEVANUR [oentTender Work 
[e2e-wnavarur: nor LHIRESEVANUR Dect. Tender Workin 
NIAYASURA [HscBEVANUR Ka DtiPhase- orking 
7928-[VAYAPUBA, vor REBEVANUR' has i 
7229 fu IaYASURA [nor [inaESEVANUE eds —} 
WAPURA ho AT Det. Tender Woking 
SSL (DAYAFURR voy Hoan’ OTHERS Wortiog. 
ECE OTT I [HORT Kelpiyoras Ti Working 
C2933. MAYAPURA. ITS HORT KRIDL/Fhasel Working, 
Jesa [MIAYAPURA. KDI [Hoar kaoUpiazo-l Working” 
3935 [WURYARUBA Nor HoT kmoliPhacz-l Working 
936 (WUAVAPURAL or [NcHacer Devt. Tends Workig 


89 


29 


AYAPURA 


Grama Panchayat 


Village Habitation 


Agency 


INCHAGERT KRIDLISCP/TSP) Working 
ese MiavaPusA NcHAGEN— KRIDU/Phase-l Working 
VjaYAPURA. [APANINMBRECT T RID Phase Working 
A cepa! Dent. Tender” Working — 
91 VIAYAPURA rl Dept Tender Working 
2 MiaPua ceDAcr Pee Weck 
cueDAGI Dept Tender Working — 
2914” [VUAYAPURA [cEDAGL Dept Tender Working 
[29s Miavapuna. [cuEDAGL Deo. Tender Working 
Tse MAYAPURA oRACT ಇ Workin 
[77 A colusAcr Deot Tender Working 
eu viavapusa [rouusacr Deot Tender Working 
9 [VUAYAPUBA rotusAGr CooFerAIVE Working 
[TB a 
[VAYAPUBA. AN Deot Tender Working 
(UAYAPURA [ACHYAN 
T AN T 
4—JVUAYAPURA Nor TT Du/Phase- Working 
UAYAPURA T T KRIDL/Phase-1 Working 
7 Nor 7 7 
87 [VIAYAPUSA [Nor ‘Co-oPerATVE Working 
A 
T T 7 Dept Tender 
Dept. Tender Working 
\YAPURA T Dept.Tender Working —] 
A T BK 7 
I Deo. Tender Working 
[vba T Workl 
7 rel 
2966 Vaya L re KRoUPhaze Working 
eT Working 
T oT 
Deak Tender Working 
7 
T Dept Tender Working 
77 


Working 


Working. - 
Working. 


[8028 |VUAYAPURA 
(C3029 |VUAYAPURA. 


IAYAPURA [MUDDEBIHAL 
[C8031 [VUAYAPURA MUDD J Dewt Tender 
9032 [UAYAPURA MUDDES 
30, [AYAPURA [MUDDEBIHAL (BASARAKOD. KRIDL/Phase-ill Working. 
4—IVUAYAPURA MUDOESIHA BASARAKOD Workin —] 
C8095 MavaPusa: (00 Working. 
[ET Jen TT” 
39: [BASARAKOD KRIDL/Phase-\l Working. 
2038 [VUAYAPUBA (೦೦ ರೇ Working 
203s vuavaPuna. Working 
[C3040 (VUAYAPURA RID UPhase- Working 
{aoa [ViAvAPusA BASARArOD KRDUPhasea Working” 
[C30a2-[Misvasuna. (00 Dept, Tender Working 
3043 IVUAYAPURA T OTH: Working. 
9014 [VUAYAPURA [MUDDEBIHAL HIREMURNAL [MUKA COMERS Working 
sus nvaPuRa. [MUDDEBIHAL HIREMURNAL [ADA HULAGSAT Deo Tender Working 
aus WunvaPuna. [MuDoEBtA [HIREMURNAL [ADAVISOwANAL Dept Tender Mocking 


90 


La0s2-lwsatanuna. [uDoEsiAL seMUANAL Rsomara KRIDt/PHase-l Workin 
2048-[VAYAPURA (MUDorBTAL [HREMAURNAT [acu somarar ¥aoptaset Worcs —} 
Canes lpavapUen: (MUDDEBHAL (HACHMORNAL — omar] KRIDi/Phase-il Worn 
soso JuAvAPURAL [vUDDEBHAC [HIREMURNAC (ARASNAL Dest. Tender Working. 
3054 JVJAYAPURA TET [ysemuRNAL [Aasaral ರೋಂ ender woking” 
052 (IAVASURA [MUDOESIHAL [REMURNAL CN Deo. Tender Working 
2053 [\UAAPURK [MUDDESIHAL [HREMURNAL [CHAVANABHTVT Dap Tend: Workin 
2054 [WUAYAPUSA [MuDDEBitAL. HREMURNAL. Dept Tender Working 
2055 JVUAYAPURA. Shauooesat HIREMURNAL smemurs Dept ender Worl, 
F055 LABORA DESMA HREMUBRAC emi” Keo Fhe Work 
sosz MuAYASUR [MUDDESIKAC HREMURNAL remeral— KRIDi Phase Weorkdn 
ose [yuaiaPURA [MUDDEBIHAL [HIREMURNAL ivecnurat KRiol/Phase ti [Working ——] 
2059 [VUAYAPUEA [MUDDEIHAL KRIDL/Phase-i' Wore. 
20g. [VUAYAPUR uuDoESHAT REreURNAL OPERATIVE Wording. 
Kaos {pavAruRA [MUDOES HA JHBEMURNAY Dept Tender Woitiny 
$062 (WIIAYAPURA [MUOOESHAL. JHREMURNAL Dept: Tender Working 
[YuAvAPURA [MUoDE SAL HIREMURNAL shlouPhaseT Working 
B06 |VIJAYAPURA [MUCDEBIAL SEMUS KROL/Phase- Working” 
065 |UUAYAPLRL Dept. Tender Working 
MAVAPURA KRIDUPhece Workin 
MISYAPUBA— Dept. Terder Workha. 
(VIAVAPURA ry Working. 
f kRIpuIPhase-t kid. 
2070 (MIAYASURL Dept. Tender Working 
on JAvaPURA A oetTsrde Worlig 
3072" VAYAPUGA Dest Tender” Working 
$073 [UDAYASURA Devt Tender Woridner 
8074 YUAYAPUA. Deot Tender Wortng——| 
HIREMUBNA VEER Dept. Tender Wortiog. 
[AVADINATTY [venathat Dat Tender Working. 
ಡಿ oN DesuTander Wockina 
[MUDDESINAL KONNUN Dept Tender ‘Worki 
UDDEBINAL KONNUR [8»1o0r kaouphesc Woking. 
MUDDEBIYA KONNYE Gay: KRIDL/Phase-1 Working 
(MUODEBIHAL [KONNUR [evOoR peptTender Working. 
MUDDEBDAL [KOHNUE- [GUDANAT Dect Tendor Wodkink 
CDFBIHA KONNUR sda KRIDUSCP/TSF Working 
[MUDOERIHAL JKONNUR Din ಗ 
MUDDEBIHA ONNVE. Deo Tender Workin 
[MUDDEBINAL NUR. orites Working 
Y KONURT Capt. Teri Workin 
ONS KaioiPhate Workin 
j orn 


Dept Tender 
AYAPUR Dept. Tender 
S12 (WIAYAPURAY 
ga [AtAP G Dept. Tender 
YUAYASURA. [RArKASAG kotor Kijol/ehase-7 
126. [VUAYAPURA RAKKASAGL K KRDUPhaiel 
YAEL FITTER AKASAGY ol XRIDUPhase-l i 
2126 (YUAYASURA MUDDEBLML [RAxkASaG! [MADAFT pew Tander Working. 
3127 [VUAYAPURA D ನಾವಾ Dent Tencer M 
328 HAYAPURA TITY ದ ‘ent. Terder Wocite. 
[WAYAPURA MUDDESIHAL rere [RARKASAGT Working 
MUO. BAKKASA: eRe Mating 
f iuooesl RAKKASAGI A Working 
$152 [WAYASURA MUDDEBIMAL RAKEASAG P Forking 
3133” [WUAYAPURA MUDD Wortios. 
[MUDDEBHAL KRIDLiP hazed orks 
(MUDDEBIHAL KRiDUphased Working 
Oert. Tender Weikiog 
[MUDOEBINAL Dect Tender’ Workies 
5 [VUAYACURA [AUDDEBIHAL pesi.Tender forure. 
9139 [WIAYAPURA mT Dept Tener Woking. 
140 |UJAYASURA [iUDDEBiHAL. Dept Tender CWoriiog. 
121 [VJAYAPURAL [MUDDEBIHAL Desk lender Worklig 
8142 [WUAYAPURA RET Dert Tender Worcs 
B13 [WUAYAPURA [MUDCESiHAL Dept Tender Wokior 
Feus PopAvAruR IMUDDEBIHAL. KRDLichass- Worklrg. 
Leas -lwuavaruns MUDDERIHAL knot phase fini 
sine [VIAYAPURA [MUDDEBIHAL KRIDU/Phasesl Working 
122- (VUAYAPURA. [MUDDESIHAL (YARAZAR Dent. Tender. working | 
g1as [VIAYAPURA [AUDDEBIHAE YARAZAN kal iphase7 Working 
Caras ruAraPURA [onEBHaL NARAZARY KRIDUPhas2 work 
[ESTE [MUDDESIHAC [YARAZARI Dept. Tender. Write 
B11 (WUAYAPURA (MUDDERIHAL [YaRazAR ಸ್ರ KeiDlPhaie] Working. 
[2152 (yoayAcuR IMUDDEBIHAL. [YARAZARI a KRIDL/Fhase-il Working’ 
asa AYAPURA MUODEBAL [vARAzART [Kalsei KRIDUSCPITSP) Wortng 
B54 (UUAYAPURA MUoESHAL [YARAZARI [Kaus Dept Tender. Workife 
ais [VAYAPURA. [MUDDESHHAL [yARAzARI CO OPERATIVE. Worklus 
Csise usar Us [AUDDEBIAL WARAZARY nd Deot. Tender’ Wworklo 


a1 


“Grama Panchayat 


PUR NARIZARY Dest. Tender Workin 
155 (WANAPURA [yaRAzARY Dept. Tender Working 
8159 [IAYAPURA [MUDDEBIHAL VARAZARI Dapk Tender Working. 
3160 [VAYAPURA [MUDOEBIAL [VARAZARL pert Tender Wrking 
261 {VUAYAPURA. [MUCDEStHAL (ARAZARI sajpliphssed wong. 
3162 [VUAYAPURA [MUDOEBMAL [VarazaRI Sipl/hase Working. 
9165 [VUAYASURA [MUDDEBIHAL KRIDL/PHaceal Working. 
[UAYAPURA. [MUDDEStHaL KaDUPhase Workic 
a165 [AAYAPURA aUODEBAL Dict Tender Worki'g 
3156 VIAYAPURN iD!” Faipuehase- Wodiri 
2162 VIAYAPUBA. INDGI KRIDUPhasel Working) 
T8168 [VIAYAPURY INOS] KRIDL Phase Working’ 
8169 (VAYAPURY [SINDGI KRIDL/Phase1 Working. 
ETT] kaDUPhased Working 
8121 VIAYAPURA ioc KR DUPbaced Working 
[C3172 WuAYAPURA [siNDGL T i Working. 
ss (WuAtAPUR (MUDDEBMHAL, KRIDL/Phase-l Working. — 
Cana (VUAYAPURA. CO-OPERAINE Working” 
T3175 (WUAYAPURA set Working 
YAPURAL Dest Tender Working. 
2 [VUAYAPLRA RaipiEhaseT Workina. 
8178 [VUAYAPUSA se Working. 
179 [VUAYASUR: KRIDiPhass. Working 
YASURA KRiDUPhase-M i 
18 [UAVAPURA KAIDt Phase Working 
182 (MUAYAPUR: TT ork 
‘182 MUAYAPURA Noel ವ Warkins- 
184 WWUAYAEURA [siNocr ೨೪ uDLlphase-ll Working, 
ml [omar KRDL/Phasel Working — 
[ULAYASURA. iNpGr [eT Worting” 
8287 [VUAYAPURE INDG al Working 
188 [UAYAPURA INDGY pair KNDL/Phace Working 
MYAPURA KRDUfPhased—{——Wioikig 
$190 WuayasunA siNoe| Working. 
$19 NOG HARANAT Dot Tender. Work 
i WT [ 
8133 [WAYAPURA [svt y Work 
8194 [VUAYAPURA NOG! IoL/Phaze 
Rot Phase Workini— 
196 (UAYAPURAL siNocr [ASANTAPUR. [77 Working. 
197 JVUAYAPURA [sitioGi ha oi ಗ 
APURA 7 [HownLtr all KRDL/Phaze eT 
TY 7 2 
[VuavAPURA. ir 
5 T TT 
T 
APU INDGI 
"7 
A illo! 
TS 
TT ¥] 
T wT ್ಟ 
7 
T y 
7 TT 
T 7 
IND! eT 
AVANT Rl T 
JANN Phassa 
WA TT Ty 
RAMPUR PA [rT WT i 
UA [sot TANUR [RamourPnl talDlhase-i Working. 
221 (Vy T NGATHANY 2 SRIDL/Phase-1 Work 
(VJAAPURA [SuNGATHAN THAN 0 Wark 
WVLAYAPURA. siNocr [vaAGoD. der Workiog. 
8224 [vu 3 AGOD FRDuscP/TSSY Working 
2 INDGL [YENKANCHT INU [7 
IAYAPURA T [yananchi 
2227 VAYAPURA [siNoe CHF F baie Working 
[raaGaL OC T ol i 
ALS Yat phase Working. 
[YasaGAL 8c MRIDL/Prase- Working, 
Dect. Tendor Working 
KRDLISCP/TSP) Worklhg 
KAIDLISCP/TSP Working — 
9235 [MUAYASURA ESR eT ni 
5238 [vusapupa Working. 
2237 {VUSYAPUA. Deot.Tendor MWorklog. 
38 VLAYAPURA iar Morkloi- 
9239 na Tapas Working 
8240 -[VIAYAPURA Dept: Tender Working. 
3241 [VUAIAPURA, (UAYASURA Kot /Phase-il Working 
1242 (VAVAPURA. [UJAVASURA KRIDUIPhase-L Working 
8243 JUAAELE PUAYAURA Riot (Phased Working 
824s [VAAPURA MJAYAPURA FT iki. 
29245-[VUAYAPURA [VJAYAPURA. KRDL/Phese-T Working 
8248 (VUAYAPURA (VIAYAPUNA Deot. Tender’ Wording 
B27 (WUANAPUNY [AYASURA OTERS Working 
8248 [NAPUS [nyayAPuRA Working 
43 [VUAYAPURA [uAYAPURAL Boot: Tener Woking 
{8250 (VUAYASURA [VAYAPURA [SARATAGY Dept Tender Working, 
8251. (MUAYASURA (VLAYAPURA [BARATAG] 
UAYAPUS, NUUAYAPURA TAG! KRDL/Fhse-! Wioskioe 
3 WUATAPURA [UUAYAPURA [pARATaGt Dept. Tender Working 
8254 YWAYAPLY [uavaPURA. [SARATAGI KRIDt/Phase:T arkine. 
2s MIAYAPURA MUAYAPURA. [BARaTASI ois Workin 
2258 (WIAYAPURA [rIAYAPUR- [eiyaRAGL Et, Tener ne 
257 Viva PUNA AYAURA BOUCHE COOPERATIVE Working, 
[VyatAPURA [UUAYAPURA [BOLACHIKKALAKT CoopERATNE [atkins 
[avaPuR [UDAYAPURA KALA Det Tender Working” 
fo2e0 [WAYAPURA [WDavArURA o'cevnur. CO-OPERATVE Worklbg 
soot (WuAYAPURY AYAPURA [0 SENNUR Dept. Tonder Working. 
2262 (WivaoURa [oavapuRa [D SENNUE. OFFERS. Woking 
1 NIAYAPURA [vuavAcUR. NUR Baot Tener Work 
8264 VUIRYAPURA (VIAYAPUR: ID GENNURT Dept Tender Worn 
[2265 {VUAYAPUR: vpavASURA ID GENNUR KRIDL/Phase Working. 
[3266 IViIAvAPUR [vuAvaURA [o.GENNUR KRIDUSCE/TSPY Working. 


[22 


8267. (VUAYAPURA 


AYAPURA 


Grama Panchayat 


[o.SENNUR’ 


KRIDLISCP/T5P 


3268 [MIAYAPURA 


[DAYAPURA 


KRIDt/Phate-1 


28s" wyavapugy 


[jayaPURs 


KRIDL/PHiase- 


270 KVAYAPURA 


[vuAvApURA. 


KRIDL{phace- 


aon [ymavasusy 


yAYAPURA 


Dept. Tender 


C822 WDAYAPURA 


[UAYAPURAL 


KRIplJhare-T 


8273 [VAYAPURA 
{B27 Wayapul 


CO-OPERANVE 


Dept.Tender 


DéntTencer 


Deot.Tender 


WVAYASURA [VUAYAPURA 
[VyAYAPORA [vpAYAPURA. 


MVAYAcURA— 


[vpayapuR: 


Deot Terder 


[VUAYAPURA 


Jwuavapura 


KRDuSCe Tso] 


Worting 


MIAVAPURA. 


AYAPUS, 


KRiDt/PhareS 


Working 


VIAYAPURA 


[vavAPURA 


KRIDUSCP IST 


Working 


JAYAPUA 


Workloa’ 


HVAYAeL 
IVUAYAPURA 


KRIDL/PFa 


Workine 


sist 


KRIOL/Phase 


Working. 


(VUAYAPURA. 


HEGADIMAL 


Deot Tender 


Worktng 


[UyAYAPURA 


(AVAPUBA 


Hecadihal 


KRiDlscP/rse 


Working. 


ATAKANATTT 


Workin — 


MIAYASLR 
(VUAYAPURAT 


Dect Tender 


Working 


[UAYAPURA 


Kriplfphase- 


YAS 


AAPA 


Dept. Terie: 


UjavAPUR, 


AYAPURA 


Dery. Tender 


AVAPURA 


[UAvacURA 


OTHER: 


SUR 
8253 [WAYAPURA 


VAYAPURA 
pm 


Dept Tend 


2294 UAYAPUR 
8285 VUAYAPURAL 


Deci Tender 


Dept. Tender 


Working 


Dept Toc 


Working 


Workin 


AYAPURA 
[syaPuRA 
(VDAYAPYRA 


[vUAYASURA 


[VAYaPURA. 


[uiaYAPURA- 


iAYAPURA 


DAYAPURA 


(NAVAPLR 
(VpAYAP 
[WAYAPURA 


[VAYAPURA 


[noAguNo 


[AYAPURA 


[ora 


[VUAYAPURA 


IKOTA 


8353 JVDAYAFURA 


(VUAYAPURA 


[UUAYAPURA 


OIA 


[VAYAPURA 


lore. 


OURS | 


[vuAyasysa 


~Jyuavavpa 


OAV 


Dare, Teider 


(VuAvAFUga 


[ULAYAPURA 


[roravy 


[AYAPURA 


[VuAyAeUnA 


(TORAVI 


[uayaPURA 


AYAPURA 


CRAY 


Kaipiphase] 


IVHAYAPUR, 


[vilYAPURA 


[roavr 


KRIDLPiese-I 


IVAYAPURA 


[BASAVANA BAGEVADI 


(MANUS 


[VuayaPuRA 


[EASAVANA BAGEYADI 


SNUAT 


Dept Tends 


(DAYAPURA. 


MANU, 


DeorTeriger 


YAYAPUR 


(BASAVANA BAGEVADY 


Bagavana prcryap—T 


[MANU 


KRIDY 


IVLAYAFURA 


[BASAVANA BAGEVAD 


[MANNL 


DeoiTender 


avaPLRA’ 


[SASAVANA BAGEVAD] 


(MANNUR 


Dept Yonder 


Workior 


MAYAPLE: 


(BASAVANA BAGEVAO 


ANUS. 


Rot 


ಕ್‌ 


WVUAYAPURA 


NDS] — 


JHANDGANIT, 


Depend 


Workin 


[YAYAPURA. 


IMUDDESIHAT 


[EDUUS 


KEDL 


waridog. 


UAVAPUR 


[ULAYAPURE. 


[ANapuE 


ವನ 


Workin 


[vuavapusA 


(HONAGANITRTT 


eoyiso Tf 


Workios” 


(WIAYAPURA 
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District 


‘9377 ICHAMARAIANAGARA  [CHAMARAJANASAR, 
p78 (CHAMARMANAGARA ——[CHAMARAANAGAR 


rama Panchayat 
[ALOU 
JaRAKALAVADL 


"DEPTTENDER. 


Woking 


DEPLTENDER 


Workin 


$379 


ICHAMARAIANAGAR) 


[CHAMARAIANAGAS 


JeapanscuPee 


DEPT TENDER, 


[CHANARAIANAGARA 


[CHANIARMANAGAS, 


Working 


[BADANAGUPEE, 


ನ್‌್‌ 


Wotkiod 


HAWARAANAGARA 


[HAMARAIANAGAR 


(eADANAGUEPE- 


CoOeeties 


Working. 


(CHAMARAIANAGARA 


[CHAMARAJANACAR 


[eacANaGuPee 


(CHAMARAIANAGARA 


[CHAMARAJANAGAS 


BASAL 


Coousntives 


Working, 


XRIOL, 


Warkios 


8383 


CHAM ARAJANAGARA, 


[CHAMARAIANAGAR 


(BAAGALE 


ERD 


Working 


sass (CHAMARAIANAGARA 


(CHAMARAIANAGAR 


ISALAVADT 


DPI TENDER. 


Working, 


(CHAMARAANAGARA 


HAMARAJANAGAR 


[BISALAVAD 


kao 


Working 


[CHAMARAJANAGARA 


[CHAMARAJANAGAR 


[CHAMARAJANAGARA. 


[CHAMARAIANAGAR 


[CHANOAKAVAT 
HamAvE 


PTIENDER. 


Workin 


RDU 


Workiog 


ICHAMARAJANAGARA 


[CHAMARAJANAGAR 


KAGALAVEDI 


DEPTTENGEN 


Working. 


ICHANARAJANAGARA, 


[CHAMARSIANAGAR 


[xAGAUAVAD 


DEPTTENDER 


Working 


[CHAMARAIANAGARA. 


[CHAMARAIANAGAR 


KAGALAY 


KRIDL 


Working. 


2393 


[CHAMARAIANAGARA 
[CHAMARAJANAGARA 


[CHAMARAJANAGAR 


KUDERU 


Sooernise: 


Working 


(AMARAJANAG, 


[Koop1ocRU: 


DEPTTENDER. 


T-uotkine 


[CHAMARAINAGAT 


[MADAPURA 


Co-Operative 


Working. 


[MANGAL 


DEPTTENDER, 
DEPTTENDES 


in 
| Workin —k 
ai 


Morini. 


Workin 


[CHAMAR 


NAGAR. 
Piece [eyamasanNacana —T 


[CHAMARNIANAGARA 


DEFT 


orkin 
Workin, 


KRIDL 


Workini- 


Working. 


Working — 


[MAMBALAY 


HARADANAHAL 
ebro 


|xoraAvADI 


[MALEYCORY. 


[MUCKADAHATL 


[NANIEDEVAHAPURA, 


DEVANAPU; 


[SAMTHEMARAHALLL 


ETAT 


[VEN ATAIAHANAGHATHARAL 


ICHAMARAJANAGARAL 


NDLUi 


MARAJANAGARA 


[GUNDLUET 


[CHAN ARAJANAGARA. 


[CHANARAJANAGAR, 


ICHAMARAANAGARA 


[CHAMARMANAGARA 


[CHAMARAJANAGARA 


pees 


Workin 


[CHAMARAJANAGARA, 


[CHANIARAJANAGARA 


[CHAMARAIANAGARA. 


[KovEGaa- 


‘coOpenatives 


Wojkioe. 


Kit. 


Working. 


KRiDL, 


Working 


AMARAANAGARAT 


[KOSLESALA 


DEPTTENGER 


Workin 


[CHAMARAJANAGARA. 


(OULEGALA 


Ooerativ 


Working 


[CHAMARAIANAGARA 


[kouiESAtA 


[CHAMARAIANAGARA, 


[KOWEGAtA 


KAD. 


Working. 


KROL 


Workin 


(BNARAJANAGAT 
(CHAMARAIANAGARA 


(OLLEGALA 
[KOULEGAIA 


KROL 


Works 


RDU 


Working 


[CHAMARAIANAGARA. 


[cOiLESALA 


RID, 


Working 


[CHAMARAIANAGARAL 


[KOLSGAIA 


KRIDL 


Work 


[CHAMARAANAGARA 


[KOttEGAl 


ಸಾರಿಯ Workicg 
[CHAMARMANASARA —JKOLLEGAL kao iorting 
(CHAMARAANAGARA ——[YELANDUR. [CUBA DEPLTENGER Workini- 
[CHaMABAIANAGARA ——NELANDUS [HonNDoRD. DFETTENDER Wolkine. 
(CHANIARAIANAGARA —[YELANDOR [ADDOORY keioL. Workine. 

Cases ICHAMARAANAGARA [VELANDUR [MAMBALLL DEPT ENDER Working. 

Cass TCHAMARAANAGARA —[YELANDUR. (VERAGAMBAU DEFT.TENDER Works 


2485 


[CHANMARMJANAGARA 


[YEANDUR. 


[veRAGaMABAT 


DEPT-JENDEE. 


Working. 


FUT 


[CHAMARAIANAGARL 


Wetenour 


[yeRvooRY 


Wao 


Working, 
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Lsse7 NCHKKANAGALURU —— TCHSKAMAGSIURU RU A BOO ALU Dest Tender Working” 
3488. ICHIKFAMAGAL URL) [CHIKKAMAGAL HRY [Mt ILE ky raf Dept. Tender rkine 
39 CHMKANAGAUR [CKAMAGLORU Tl ದ Avs Deck. Tenier Workin 
J a290 {CHKRAMAGALURU' [CHIKKAMASATURY HALL [ (DANATANT Rept Tender Workin” 
Bast [CHIKKAMAGALURU HIEKAMAGALURU (SATTIHALLT lanakai KRIDL Working. 
22 [OHNKAMAGALURU —JOHAMAGALURU HH: ್‌ Stender Workin 
8493 cukginracayay ——[cumcaneaca Ung —Ta frat Dept. Tender grin 
$394 JonixeAMGALURG ——[kapus [asec Desk. Jender Working 
e298 JcHeamaGaURL Tau [asniaene neal R riot. Waring 
8495 ICH IKKAMAGALURY [KaDUs ~TanNicene’ [Ssreiail KAD Working. 
7 [CHAM acs [BALUGANSR Poot Tender Werkipz” 
[CHIKEARTAGA RU’ [Kapur [eas0of ಗ “ppt Tender Working 
2499 [CHIKKAMAGALURY DUR [CHIKKADEVANOR T (ANCOR, ei Tentec Working. 
[asoo [ctexanAGaURU 7 Toacacevai srehald. opt Tender workin —] 
ssoy Jee ALURU spur [CEREADEVANURT Fal Deqt-Tendar— Wolking 
02 FCHNEANAGALURG —— [kappa UR Dect Tender Working 
FssoaJeteamacavsy —Tiacun c A ir [CI workin 
8500 ACHKkAMAGALUR UR [KIRENAN UR: ys Dep Tender Working 
505 [CHirxAMAGAtunU Ta UR (RUST 25 Dept Tender Wotking 
2506 (cH| [&F manahalii Dept: Tender. (orkine_ 
ಸ Te Dept.Tend. i 
7] DeouTeaier Working 
[naa] (ABA IMALLESHVARA Def Tender Working 
MATHCATTE Dept Tander Works 
HATTA [rexzal [TN Working 
ennstoreceraT (ot ork 
MASAPURR MADAPURA So Tender 
[satarsanarared KROL 
ATHPURA Dre ender 


Pept. Tender 


Dect. Yonder 


Deet'Terd: 


Dept Yonder” 


o tireiolalr 


INDAVARA lncave 


£560" [CHINKAMAGALURU 
51 |CHKAMAGALURU ret 
8562 [CHIKKAMAGALUR (ACONDANAHATT 


BSE3 {CHINEAMAGALYRU 


Cee 


f assa-[CHictaMAGAuUAU 


8569 “[CHIKKAMAGALURU 


8570 [CHUKKAMAGALLRY 


8574 [CHIKGAMAGALURG (AA 
8572 |CHIMKAMAGALURU KADUR BYALA Working 
88723 -[CHIKNANAGALURY DUR. ICHIRKAN Degk.Tender Working. 
8574 [CHIKKAMAGALURU ADs PILENAHALL DeotiTander Wore 
8575 ICHICEAMAGALURU DUS Hi Duzt Tender Working 
all AouR [nenaaruaA Deo Tender working 
8377 [CHil UR: NR Dent Tender Wolkitg. 
78 [CHICAMACANURU [kaDun. ert. Tender Wertoa. 
FST] IGA Jkaoun ಗ್‌ Working. 
8580 [CHICKAMAGATURN ate Dept Tender” Working. 

8581 [CHNKAMAGALURU ores pest Terder Woriing — 

82 ICHNKAMAGALURU [CH IRKATrSATGR ERO! Working. 
Sid JCHIKKAMAGALURG ——[CHsAMAGAURU Dest Yonder Wore 
8584 [CHNKAMAGALURU —™—[CHNSAMACALURY pert order woring. 
5 AGA! [CREAN AGALUAG — Dept Tender ork 
8586 [CHIKCAMAGALURL KADUR Det Tender” Workicg 
$587 [CHIKAMAGALURU [sour RD Wiring. 
Lass [CHIKKAMAGALURY [KADUR Det. Tender Working 
(CHAN AGA URU ace M Dept Yonder Working. 
8550" [CHINKAMAGATURL aDus EET Rest Tender Worklir. 
[aso [CHIKRAMAGALURU) [SADUR [UCANCHALLT Dept Tender Workine. 
(cHIkkaNAGAt OU ——Txaois NGANEHALLY Dest Tender Working. 
13593 [CHIKKAMAGALURI [cADUR LoolHocamii Dest Tener Working 
2598 [CHUKEAMAGALURY ——kaDuR [ODMOCHINALLT Dept Tender Workin 
2495 -ACHNKKAMAGALURL [kADUR HODHIMMAPURA. Dept, Tender Working 
[3506 [CMcaiAGAlUR KaDUR KAKERE Dept Tender Working’ 
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Lsse7 tou URL (ADUR [AMAAERE ಸಪ TM Dest Jander Working 
soe [Cu IKRMAGALURY aouE ANAKERE 3 D4 Tender Workiog. 
Cas09 CHINGMAGALURL anus ಪಟ Dept Tender Woritng 
9600 [CHIKEAMAGALURL ADU at Dept-Terder Working 
scot WCHIKAMAGALURY KADUR [Sundsserar Dest Tender woking 
C8602, WCHIKKAMAGALURU. [KADUR. ALY, Dept. Tender kin. 
C2803 ICHIKKAMAGALURU [MUDIGERE [HALEMUDIGERE (cuncahabi Dept. Fercder Working. 
5a TCHIKKAMAGALURU [MUDIGERE |r RU Dept.Tender Working. 
C2605 JCHIKKAMAGALURY (NARASIMHARAIAPURA—IKADARIABYIU. ವ INABTY Devt Tender Working. 
[Es6og (CHIKKAMAGALURU [NARASIMHARAAPURA —[KARKESHWARA ‘oShwara, KRDL Weriine. 
607 JCHKKANAGALURU [NARASIMEARAJEDURS IMAG) Dpto Woiking 
8608 [CHICCAMAGAL WEL NARASHAHARAIAPUSA—[MUTINAKDESA [UTTNAKCSEA Dept onder Works 
609 ICHKAMAGALURU SSE Dect fancer Working, 
4610 CHKAMAGALURU [TARKERE iol Works 
R [TARKERE al ಗ Working. 
(TASNERE ತ: Deo Tender Working. 
[ranixene KROL working. 
HARKERE U —T Sut. Tender Woskloe 
AA KER Dent Tender Working 
0616 [CHIKKAMAGALURL AIER( igre r 
e617 (GAL [TARIKENE hu Woking” 
B65 JCHICAM [raster 
Rl [ARUERE, UL 
620 MAGALUR [ARIKERE, 7 
8621 {CHINKAMAGALLR E TM 
622 JCHIKEANAGALURU ERE Wy 
y MAGALI [TAAIKERE Tarde woking —| 
[7 el E Dept Jander Working. 
(ACALURU— HAAINERE, [HALASURU. Dept Tender Working 
7 AL er oikine 
“8627 [CHCA TM 7S Lr ir 
T LUAU ERE T Dent. Tender woricna 
8 AGALURY ‘ogy Toner ‘Working. 
FT MAGLI ext. Tender Work 
UU IKEA; ಪೇ OT 
7 a; [TARNERS xo Workin. 
a999- [cH RU ARKERE 
6 ALUN RIKERE Working — 
CALE [Ans KAVA akkavall Woking. 
3 T 7 y F 
IKAMAGAL [CARIKERE DU Dep Tender rin 
[rani ui 
lr Dene T 
TT TT IE A 7 rj rk 
an 
KAN Tr 
TT 
eT T 
lc wk 
TT ಗ ಕ್ಸ್‌ 
T 
g 
T 
A 
T 
T T 
il Work 
TF A 3 TTS 
IRADURGA c aol works. 
Ui (OUR KADY Workiba 
6G; A [ARAMARIEUNITE. TTS i 
seed Jc GA (ARAMARIKUNTE. Cielo Wocking— 
AGA TY KR Workin 
£666 IADUNL MALL FTN atte 
2 [CHUBADURGA Ti} zh KROL Worklna— 
8668 oy T KAI wortloz 
FT rT A | [Gowrasanvdn Fea KAD 
0 AGA (AREDOIEALLT KROL Workli— 
DURGA (DODDACHEUUS, chef kot Workdoi 
£672 ODDAUUARTHT KRIDL oiling. 
GA AULLARTH Ta am Tender ಪ್‌ Working 
9674 [CHMRADURGA 7 i Tender ‘Workidi 
1675 ಸಷ 7 R TS Wok. 
Working 
Werks 
Working 
Working 
[CHALLANSRE Workin 
c E Workloi 
[Hal AKERE Woiking ——] 
693 [CHTRADURGA [CHAILAKERE Wok 
sees JCHRADURGA [CALLACERE Work 
685 [CHTRADURGA HALLANEE, Wort 
86g5 JCHTRADURGA. (CHALLANERE Workiag 
2687 [CHIRADURGA [ot AEnE Work. 
ese [GIRADUG: [CHALAcERE Woking. 
2699 [CHTSAPURGA [CHALLAKERE KAD Working, 
620 (CHRADURGA [CHA LASERE [aot MWorkihe. 
3691 WGHBADURGA [CHRADURGA, Dot Tender Wok. 
B697-JCHTRADUAGA [CHEADURGA Dept Teer Worting, 
5693 ICHTBADURGA [CHIRADURSA Dept Terder Workhil 
9694 {CHTRADURGA [CH IIRADURGA [Dept Tender Workin 
635” [CHTRADURGA [CuTRADURGA Dent Tender Working 
g996 TCHIRADURGA [CHTRADURGA Shes — Wortine. 
687 {CHTRADURSA [CuipapuaGa E ೧೦, Workin 
63” [CHTRADURS [CrRaDuRSA. PRRs Pert Tender workin 
[ERT —Camaovic Dept ender Wiring. 
C3200 (CHTRADURSA [CHRAOYRGS entender Working 
Tao |cuTRAOURGA [CHITRADURGA Dept. Tender Working” 
Ls7oz (CATBADURSA ICHITRADURGA ‘otha: working. 
8703 (CHTRADURGA [CrmRaDURGS Dept. Tender Worklne 
4704 JCHIRADURGA [ouTeacURGA Dest Tener Working 
3705 [CHRADURGA [CAIRADURGA Dept. Tender Working. 
[C3108 CHTRADURG) [CurraRDU [ics Orernsnetat Dest Sender lorking 


} 8707 ICHITRADUBGA IRADUAGA [DYAMAVVS TE Deve Tedder Wore 
8208: [CHIYRADURGA (CHTRADURGA [D' (Kasavaraharet peat. Tender Workin 
[8709 ACHITRADURGA [CHNRADURSA [OVAMAVV2 inzavarahatti Dept, Tender. Working 
8710 OHNRADUNGA. [CHRANURGA L [Godateraial Dept.Tender: Working, 
Cans lcumADuRca [CHrTRADUR [SODaBaNAHAT banaval C೦೦. Workin 
8712 [CHNRADURGA CCMFIRADURGA [HOU UU ir Te eof Tender Sorkin 
3 TcipRADU [CsrRaDuaGA ದಕ Worktor- 
8714 [CHTRADURGA [CHtTRADURGA ತ Riri Kor Wor: 
8715 [ouRADURGA [CHTBADURGA [rocUNoe Dot. Tender Working 
Fszie lcurapuncA [CANTRADURGA _ TY Nimithiond1-Workine 
77 [CuiTADURS; ITBADURGA. Trotal Wirmnicht Kendra Workihe 
ame [chTRADURGA [CHTRADURGA (BAGENAHAL Dect Tender Working. 
S71 ICHITRADURGA [cirmac aca PURE Det. Tends Workin 
8720 [CHIRAC YCHITRADURSA [pilescere ns hol Others Wockice. 
Ul 72 TENS DeiTender Work 
3722 [CHTRADURGA [CEUPADURGA hal ಧಂ? orkiig. 
8723 [CHIRADURG, [CurRADuRSA (AKANAHALUI avs Beut.Tender. Working. 
[s724 JcsiimAguaca [CHTRADURGS. 7 TT Smagtiatts Dept Tends: Worine 
8725 [CHNRADURGA [CHRADURGA uuDoArusA [ceca Dept Tene Woking. 
1726 [CHTRADURGA XABBIGERE ozotTander Working. 
8722 CHTAADVRGA [ruDoaPuRa dure Dept. Tende— Woking 
8728 (CHMADURGA RA CT Tender Wokinz. 
[azo MctssounGA 3 [7 Wore 
8730 [CHITRADUAGA lsca coor Working 
8731 [CHRADURGA [scndeiots ani Tender Waris | 
8722 ICHTRADURGA HAT Dept Tender Working. 
8733 [oma [Assviccvsrahaii Dept. Tender Working. 
1754 [CH IRADURGA. hat {cane cToiece Te Dect Tender Wockina | 
CHITBADURGA T coo? Woringr 
3736 [cua HTRADUAGA vaacocu hl eras” MWorkiha. 
37 RGA [cueaDu: PT [eT Work 
FYITA CT) UR es (Kariol KRIDL worker 
8735 DURGA ETN je (Korercl. apc Wai 
ITRADURGA IRivUR T Peet. Teu Working 
742 [CHrrRaDs EN rN xRIOL Moston 
47 URGA. HiniyUR. T KRIDL- Workiar. 
[CHITAADURGA RUE ಸರ್‌ Sept. Tender Worliner 
7 DURGA CITIES T TT Dent. Tander Woikine 
HRYUEL Rancenatei AAD — Wound: 
amas low 7 KROL Working 
747 (DURGA. HIRIvUE hE. Working 
7 LADUAGA RYU FRAY Working 
TW 
7 Ty rll 
INDAVAI T i rk 
TT T 
T 
TT i 
T T 
T Rl 
T 
TT 
TY 
T 
7 
7 Ty 
Tl 
GA IT T PARADE SE. 
WU lo: Working 
i WAIANAD a savanshall KROL Works. 
73 DURGA HIRVURT IKKANURD.- lacdahai TI EY 
ITRADUNG; odinall KRIDL rk 
DURGA Prey Pan Tender i 
$716 RGA Dept. Tender Worl 
TT eee ERIDL ol 
AGA. Beat Tender Workin. 
RGA Dent, Tender Workite 
(CHrTRaDl [BURUDUCUNTE IMASTHAI Working. 
27 RADURGA cenaladanald KiloL Workin. 


$787 |CHITRADURGA 


Wolke 
Work 
Pept. Tender 
Co OekalvE Workior 
FRIDL Working’ 
emt Tender Werks 
3796 |CHITRADURGA [HIRIVUR Working. 
s7e7 CHirmADVRGA. HBR Working. 

[98 {CHITRADURY IRF Working. 
3789 [CHTRADURGA HRA Works 
Aine JIS TT ibis tech Works. 

101 [CHITRADURGA— [HIRvUe’ KRIDL- Works 
F IRADURGA RvR. Pent Yender Working 
603 URSA HRNUR [TN Working’ 
£304 “JCHTRADURGA” FTN nt. Tender Worire 
2o05-[ChTaADURGA ETT sD Working 
3806 [CMTBADURGA FITTS il) KRIDL Working” 
‘gao7 JCHNRADURG; [HIRYURT RURKE KRIDU [—~yotin — | 

ERSTE —tusuR Kio Worklie. 
3809 [CHTRAQURGA. [HIRIYUR [P.D.KOTE KRIDL Working. 
10-[cHrapikca. ETI epsore Retro Worting. 
3841 [CHTRADURCA [AIRNUR RANGANATHAPURA XRIDL- Working, 
3812 DURGA [HRYUR (RANGANATHAPURA KID Wworkliz 
2813 “|CHTRADURGA. (MRIS, [BANGANATHAPURA KRIOL king. 
[FETE Tiree perus [RANGANATHAPURA KROL Wotline 
R515 [CHIIRADURGA TS RANGENSHA rot Tender Working 
3816 |CHTRADURGA IHIRNY UR. [SURAGONDANAHALLY XRD forking 
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LL ss17 (CHIRADURSA. 


NTS 


Bie {CHNFADLINGS 


RUA 


 Gramia Panchayat = 


[SURASONDANAHALLT 


ರೀpt'Tender 


‘Working. 


Dept, Yonder 


Working. 


ante {CMTRADURGA 


IavUR 


[SURASONDANAKALLY 


EDL 


YWorkins. 


3820 ICHITRADURGA. 


[RO 


XRIDL 


Workin 


2821 [cHiYRADURGA 


RoE 


[UDUVAL 


DHARMASTHATA 


Workirg. 


muy 


UAL 


pect. Tender 


Workins. 


T (TRADURGA 
8823" (CAITRADURGA 


JHIRNUR 


Duvall 


KRIDL 


Working. 


C8824 [CHFRADURGA, 


HRNUR 


[Uouwvatr 


RID. 


Workin 


8825 |CuniADURGA 


HRiuR 


[uouvati 


KEDL 


Workin 


2826 [CHITRADURGA 


RUA 


[HOSAYALANROD 


TN 


Working 


{3827 [CHIRADURGA 


TN 


[HOSAYALANADU 


KRU 


Wofking. 


BB28“(CHTFADURGA' 


HsuR 


[YALLADAKERE. 


[5c ation KRU 


Working, 


sa29 (CHYRADURSA 


mT 


madi (resid Golantat KROL 


Working. 


2330 (CH YRADURGA. HIRE [CMIGATIKATTE Dept. Tender Working 
sa31 [CHTRADURGA [HIRNUR [Goss Working” 
$832" |CHTIRADURGA [HIRNUR 

8833 [CHRADURGA osvuR vaLLaDAiERE Hae BUTender. 

834 [CHNFADURGA aRyUR [YALLADAKER [ratscaiore KAD. 

835 {CHITRADURGA 


[HRUR. 


HurPower aPC 


XRIDL. 


i 
PTET 
HIRWUR. 


KROL 


Dept. Tonder 


ALKERE 


[HOUALKERE 


SRHAYAR SANGA 
Dept, Tender 


Dept. Tonder 


[e343 JcHiRapuRGA 
[aa44-[cHiTeADUR 


KEL 


Naradz 


Jehines Mice 


Working 


Workin 


Deut. Tender 


HONNEXER 


[HOSDURGA 


AKKITEMMATAHNABATTY 


[HOSDURGA. 


[KANTAS URAL 


HOSDURGA 


RADURGA 


[HOSDURGA. 


JADURGAT 


HOSDUAGA 


ITRADURGA 


HOSDURGA. 


‘Dp. Ters: 


HIRADVEGA- 


(OSDURS 


HOSDUAGA. 


Dek Terder 
Dopt. Tend 


HOSDURGA 


[HOSDURGA 


Dept. Tender 


DeptiTonder 


ender” 


[8295 JCHORADURGA 


Deot-Tender 


JCHISADUKGA” 


i 
[TTT 


x Tender 


Dept Tender 


Working” 


Deot.Terder 


Woking. 


Dept order 


Working 


Dep. Tender 


‘Working 


Tender 


Working. 


Working. 


Dept. Tender. 


Woikice. 


[CHITRADURGA— 


[HosouRGA 


pent. Terder 


Working. 


ssn |cimADURGA osDurGA Co opartves 
4912 [CHTRADURGA liosnURcA Dapt Tetder Woking 
3 {CHTEADURGA. soURGA Dent Tenner Wotkibe 
gota {CHRADURGA rosounca Dest Tender ‘wotling 
915 ICHTRADURGA osovnGA Dept Tender Waltnr 
‘3916 -[CHTRADURGA le DURGA Dept Tense klsg 
WTRADURGA Ospusca eg Teodec Working 
[Tar GA [MOLKALMIRT Firciiskoncrs Workics 
[919 (chisandGs [iyonaxanURU “BDL Workb 
[CHivBADURGA MOLAUA MUR ot ore. 
pps [MOUAAIMURL Keio Workin 
3922 lCHTRADURSA (MOLAKALMURU ERD Workin 
9923-{CHITRADURGA LAKAMURY [iT Wiking 
[HrreaDoRGA- CtArALNURU aio Work 
raacurGA [OLA NUL [Ts woking 
[eumsscuRGA [woUakALNLni [Ce weil: 
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sm lcimsounss. [MOLARALMURL TY Ty Mirreirhaendra. working. 
[3908 lemons ore UNA [TT Werte 
2229 (CHRADURGA. MOLAKA MUR [RA] 13) XRIOL Working 
930 TCHNRADURCA LAL HIUSO apna ees ADL wel 
8931 RADU IMOLAKALMGRY (RAYAPURA. ‘Rayapura KRIDL ing. 
snc Roune Oras UY AvaPus ವಾ Rol Wri. 
3933 [Cmmaclins io ac MUG PUA joel [TTR wong 
F DUI ouliAcne [SNe Work 
535 JCAL RGA hata Det. Tender wns 
eTctmaninca res Dect Tender rr 
3337 [CHIRON [CLAN ER rT Er 
938 [CHITRADURGA [CHALCAKERE SANNEKOTE i KRIDL Worklne 
8939. IRADURE JCHALLAKERE IMANNEKOTE DAJAHMAKOTE YALEDAHALLT Dept. Tender Working. 
510 [CHITRADURGA [CHALLAKERE TJ MecRASABHATIT FRaphervanahall AR) rT Working” 
agar [cima Uns Gory NAA ania (ADL Syediog 
3542 [CHreapunc. Jo — ಹಾ ಗ Tr FT Wein 
Fee lcirinine GTS EY rT or welling 
ese [CHnaDUAGA [cHAtLakesE [NERA AGUNTE ANAKIRE Fen Tender Working 
515 TCH TAD ORG, HTT NERAL2C: BNAASLIT Dae Tender [Ys 
e Jem es eT Ir pT 
282 [CHTRADURGA. [CHALLAKERE INE2AAGUNTE YARAVOO Wekiter 
ots JCANTRADURCA T [osAuPURA iol Wore 
Gaya PURA a [ITS yorice 
mrs [P MAHADEVAPTRE ADL Wolk 
Tr p Deroy [IT Woe 
natLasgne [PMcHaDevAUia. TTT KAD acs 
TMT 7 PUN p FG Te Wen 
ER i FTN Worn 
[hatin Ac KAD [Yr 
LAK MY ao orig 
[Crauacene PAGADALABANDE— put hol Waking 
MT oA PUT ನ್‌ rT wating 
TY Tr Al ಗ FT yoning 
OURGA rr AMAOGIHALTT aly DL Welle 
soo [CHTPAD NGS T Ra T ರಾ 7 wil 
2. [TRAC 8 ERE IH; NT] Dept, Tender MWorkine- 
cYurpAoUncA LAINE a mM Pr rT 
CTTHCMIOTN hau [AMNCCALLY rudiall Los [iT wee —] 
ol] AL LAKENE Trine In Te Weng 
396 [CtiTmapuned TT mm Dest Te Wanna 
oe? [CHTMADUNGA TF mT ect ander TN 
DURA UILAKERE RA te [TT Wel 
565 [CTRADURGA ™ rT 0 [TNT T 
್‌ ಪ 
T T 
7 
MT TT Tn 7 
7 7 TT 7 
TNT 7 
em 
) 
7 T 
TY 
7 T 
T 
T Te 
We 
[cr TY 
[7 I rT PERT [TTR Worini 
TTI URGA UK dts TJ Nat RID Working 
5 TY Tl TIT] FT] Wore 
ml WY Sarting 
A 3 ಜಣ TT Worle 
gps [crornal vs [AKENAHALLY Dn Tarde 
7 UGA TT PO hl 
HTRANURGA TY 73 Dem enor won — 
soo Jéritnsol E Ty Hol Working 
2 Un NUN abel tr [TTS Worl 
5002 1o A Tl NLYAANATTTIT TI rio Wo 
3006 [cHHADURCA T Ul SLT Wore 
soos (uirracorca — M3 AHL PTR Dept Ten Worok 
{5008 -[cHTRapunGN C7 Dap Tenier Worl 
2007 [CHIRADURGA. ETAT Hl 7 hall kilo. re 
DURGA UR META RID Workiog. 
[CHTRADUEGA icv Y, SHRMaSTHAIN Workin 
3010 [CIEADUNGA— TTT LANADU ANAL Deo, Tondsr Worune 
[uTBADURGK NUR ik r KR. Work 
[Er avon RU” roo Man [NTI Wore. 
3018-[CARADUR 7 7 DMALLY VT Wort 
Sots TCHTRADUREA UR 7 TM Ten. Workiag 
3015. \cHFRAf A [Hi WURU (KU? JR Jender Working 
306 [CHRADUS vac] I Te TITS Wering 
or TCHITRADURGA ETT 77 Te RD Wering 
sons Ickmicysd sor my EYTerts Wortns— 
3019 [CHIRADURGA (IRI) JA) Tg JRL ATTY ANG Dept. Tgndar Working. 
020 [ElThAouneN Ti [ava STV eo Tard Werk 
SON CHTRAURGA- ENT (VAAL ಕ್‌ Gir kip Wortins- 
2022. [CHITRADURS LHIRYUR, VANAG: iambani tands KRIDL. Working 
3023” [eHiTpaoURGA" [anus UAVANAGONDANAHAIL UT [kcratadahari- Keio Working. 
S028 {CHTRADURGA Hino yy JAMAL avabaranaii papi Working — 
20s Jommouic; Ta a reeneaol Ka Wore 
2025 |CHITRADURGA [HIRVUR [KAS] IRANGAPP; Dept. Tender Wortine. 
0a ICHTRADUPGA TI STHURIRANGAPPANA! 7 Dest. Tedder Works 
2028-[CRADURG; imivU) ಸ್‌ TET xi: [—wortine —] 
025 TT ETI IKHANDENAIALLE CSHRRMASTHRTE Working 
030 —CHITRADURGA HiavuR ANAIANAHALL nahn KADY wotkirg 
3052 [cnraacUR iyo [KAN AANAHALLT ನ್‌ FAN Working 
305: WTRADURGSA [HIRWUR' KHANDENAHAL JENAHAL Dept. Tender Working: 
2033 (cHARADURGA (MIRYUR [KUNIKERE AN. IGE Dent: Tender Workins 
9034 -ICHTRADURGA [HRIYUR [KUNIKERE irk [seecehatti (Syraeondanoha®) #RIDL Working 
3035 [chrRASURGA— FER DHT aasarnanamalse (aroha [TW ಗಗ. 
sose JckiesDunds vor [uct TET [eT arin 
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3087 (CHIIRADURGA HIRIYUR [MLDOKOTE. [Maddanakynts —Deot Tarde rine 
2038 (CHITRADURSA, [HIRWUR HAT PSIG CO-OPERATIVE working. 
T3033: [cHITRADURGA [HIENUS [MeTicuakE TN Dect. Tender, Woikiog 
2090 (CHHRADURSA IRIvUR [bDXoTE Hirewihskandr Working. 
f3o (CHraoUnsa ANUS e ep Workire. 
S002 [CHBADURGA teyue rast Kal Working 
2043 JCHITRADURGA [IRINUS 1 FY Working’ 
[Rane HRV. [siolsiahns tote [Te Working 
so4s (CHrTRanuGA. FTI aa teiot Working 
Lonas ICHRADURGA IRIYUR (SURAGONDANAHALLE [Fvavandi KROL Working. 
2047 A CHITRADURGA [HIRWUR JUDUVALUL lHindessiatte KROL Workine. 
f CsaDUSGs NU [uouvauis eeenshaid [NN weriing 
2049 {CHTRADURGA biYUR LAST [anirvaratats’ Peet Tender Workina. 
[C250 CHBADURGK iru [un iLASAPURA _ Dept Tarder Working. 
ost [crimaoung. RYU IMILASAPLI ತಗಭಿಗ Dept Tender Working 
5052 [CH TBADURGA JHRNUR IT A [kcrubaraheil KROL Working” 
2053 JCHITRADURG, IRVUR [VANNALASASURAL [vv.PuRA Past Teider 
TU RTOS “Jnl VIASAPURA Pura _KIDL 
‘90s5 [CeuIRARURGA i IDA 7 THRRNASTHRIS, 
036 (CHNRADURGA JHIRNUR. [YARABAL ly V2 Det. Tender 
1057 [CHTRADUBGA 7] VALLADALERE ™ XEDL 
3 [CHITBADURGA rd T E hs kot 
59 [CHIRADURGA ETS |v rafal KADL 
CHiTRAD. [HIRNUR. fy N TS 
E1- NCHIRADURG. il T kD 
$062 [CHIBADURGA SOURS JaNiv; Dept Jena 
063 [CHITEADUNG, LOSDURGI UDR ATTA Dest Tencec 
ea {Ch TY 7 TT AKER Deut. Tender 
HIRADURGA. HosouRG. [8 Dent Tender 
[CHNAADURGA. HOspusGA. AGUR (ARYAN, Dat Tender 
087 RGA RGA TT 7 Ter 
068. DURGA DURGA TT 7 ier Dept Ter 
[caAouasa Du We Ty co Opnattes Working 
70. 7% 7 A ATT T Workin. 
Bor RGA URGA [su LAHAULY Dept Tender 
ಬ Cocoiiratives ws 
[c 7 RGA Tr ST erda Workiog. 
Eo URGAT RGA at Tapa Woititg 
FT [HoSouRGA. UAL T 
TF 7 GA kaNGUvALY K All Woking 
A RGA E Woukhi. 
57 UKGA DURGA (AL ZT Woking 
a” [Cura kaNGuv; AV; Working 
7 T 
Workin 
7 
7 
7 ok 
7 £7 
WRADUR in 
TY TT 
7 n 
IT T 
A 
T 
ರ 7 
TT T 
A 5 
M IGA T KROL 
m UGA UNG) MALL KAD Workjot. 
3104 URSA 10 ADAVISINGNEHAILT [TR in 
sil TT A ERE DRA DL Wor 
[c TY DURGA ANEHALLL KROL Workiny. 
07 A U 7 KROL working. 
5108-[CHITRADU [HospurcA LSAMUDAA. TN FT Won 
[2105 [CHRADURGA DU UORA- BANE [TN Workin 
/110_[CHIRADURGA (OSDURSA HALL INAFALY kent rk 
B11 {CHTRADURGA. RGA [sR FAMELS A XRD Working 
[CRADURGA UNG XAMANARATTI— KAD Worklig 
[CHTRADURGA [HOiDURGA PPANAHALLI JAMMAPUA NRDL— Wotkini. 
S114 {CHTRADURG (OSDURGA ATTODU KITTS —Wottibi 
i UNGA. (OSDURGK [MAoHUNE KAD Working — 
/.2116-1 A. KAD Workins- 
JCHITRADURSA— RC, 
RADU KID 
RDU 
RID Working. 
ನ Jor Working 
|uospuaca KRDL Working. 
9123 [CHIAADURGA. [HOSDURGA KAD Woplog. 
p RADI [HosouRGA Knol locking. 
[CHTRADURGA [HOSDURGA KRDL Workics 
$126: [CHTRADURGA [HosouRGA KL Wolk 
9127, [CHITAADUR: ospusGa. Keio Workin 
212A [CHIRADURGA. HOsDURSA ADL SWokine, 
[eye cumapunes. HoSDURcAT CTR Working 
9130 |CHTRADURGA HOSDURGA- Nol Working. 
182 (CHTEADUNG WURGA KRIDL Working, 
132 JCHIRADURGA [LOSDURGA RID Wotkint 
9133 [CHTRADURGA BosuRGa aL Working 
2134 {GHBADURSA, lhospuRGA KAD Working. 
B48 JCHTRADURGA. osoUsGA RDU Workin 
(CHTHADURGA [HOSDURGA RD Workin. 
9137 (CMRADURGA [HosDURS: KAD 
238 [CHRADURGA [HosDURSA KRIDL 
[CHNRADURGA [HOSDUSGA FET 
3140 (CHITRADURGA [HosuRGs alo 
2181 (CHTRADURGA. [HosDURG: KAD 
$302 [CsmapuRcs. HOSDURGA RDU Working 
43 CHTRADURGA JuosDunsA OR Wiking. 
froin [CHTRADURGA [HOSDURG VHONNERAHALUL KRoL Working 
2145 ICHIRADURSA [HOSDURGA [DEVAPURA [DEVAPURA LAMEANT KRIDL Working, 
9146 ICHHRADURGA. (HOSDURGA [DODDATHERALAVATTL [CHISKATEKALAVATTL XRIDL Working” 
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2147. (CHHRADURGA [HOSDURGA [DODDATHEKALAVATTS MS MALUAPURA KROL Working. 
as [CHnRADURCA osousa [2000sTADANALL [SANNANTTADATETT [eT working 
TRADURGAL HosouRGA DODDAGATTA IT [TT work. 
[2150 |GsivsADUnGA- HosounGa ooaGarA [NGocalLd [ET Working 
PEW eTrTeI liosoue: TS Working 
3152 [cHNADURGA— sosDuRc) [REN RID Working 
[oyrmaDUnca ತ SepeTenczr workhe 
3154 [CHTADURGA MOLAKA SURG DITA DetTincer yack 
155. [CHTRADUAGA [MOANA MUR J Kore en Tender” porting 
siz6 [CuTAADURGA Mo ್ಸ್‌ sloop. Tender Works 
S157 JCHTRADURGA (MOTAKALMURU [CHK ERRTATT [Bhatrarani Dept. Tends Work 
58 [CHITRADURGA [MOLAKALMURAU [CHIKKERAHALL] [Svrapure. Dept. Tender Workin: 
[3159 Joyimapvsea [iolAKALMUSU Waring 
2160 [CHTRADURGAL [OLAEAIMURU [DEVASAMUORA [rirwmalso Dept Tender Workice 
S16 CHTADURGA Dept Tender Wortlog 
3162 CHITRADUAGA IMOLAKALMURY ಪಿ 1೩ lamudra XRDL Workioe— 
163 JCHITRADURG: —IMOLAKALMURU JDEVASAMUDRA” FTeirarnalacirs FET Working” 
2154 \TRADURGA MOLAKAL MUR KROL Working. 
2185 Tu [MOAKALMURU HANAGAL Tee [eT orkid 
[aes Jctreanunca: UaU ANAGAL xstarabarahad’ [TTS Workin 
D167 VClTRADURGA. [TTET7 TY MWorkiog 
jes [cr OTAEAMURU ema EST Working 
7 Tender Working 
37 IMOLAKAIMDRU KONASAGARA. : TTPO BTR 77 Working 
Joao [MOLACALMURU- ere FONDLY Rironske nd Working” 
[siz [cinmabusca TY TT pest. Yonder Working 
3173 [CHTRADUNGA— LAXALMURU NERUAEALLT asaya TT Deck Tender Workiud 
3274 [ctrmapusGA MURU NcRLArALL [Guralur ENDL Works 
FY} UG: [MCLAESLMURU T ddsilcalor i 
7 (CHNBACURGA Em ps Dept Tander Works” 
EY UREA onder workio 
sys [MOLANALMURLT ers ar Deu Tenser 
3179 |CHITRADURGA [TAMMENAHALLY Bomakkanahet XRIDL Workdhg. 
URGA MZ wok —} 
PTE A PANMENAHaLLT ಗ್‌ Dept Tenier Workin 
82. (CHITRADURGA TAMMENAHALLL Dept. Tender Working. 
ತ: NGA [MOLAKALMURU [ones rTir 
oes Tour A AMURY [RIMKUSIARALCY HAT pharmastals Work 
RGA FTV ‘ober Working” 
186. i; Ny [BU: TTL Dept Tender Working 
URGA MARRSRTEIHAIT 77 r Working 
FT TT TT 
A T 
MY 
7 7 T 
T T 7 
7 Tf 
rh 
TT T 
CHALLAKERE: i 
VT by 
T 77 Tender 
Fender 
TI 
TT RL otbaz i 
2210 \cHN URGA RE JWDAGERE, Vi Dept. Tender — Working 
AGA ll Sail Det Tander Working 
sal A WERE [OWDAGENE [MALLURANATIT Deo Tendo Wack 
ET) DUN Tend: T 
MKF [G RA [SOWASAMUDAA ir 
3235 [CHITRADURGA (ERE, [SOWRASAMUORA. ANTHANAHALLL. Dept. Tender. Working. 
21-JCHTBADURGA (CHALAKERE Tl ert Tends Working 
TF [MEERASAPIMALCI uate. Rl ಸ 
2218 [CHTRADUNGA [MEERASABIHALLL ETA Dept. Tener Wort 
MEERASARAIIT Tender Workng 
TTI [RANGAVVANAHATIT oilers 
NAHALLT NAYAKANAHATUT Dept: Tender Working” 
IL iAHALL [e1 Workine. 
uTANAHAL [Guo Dern, Tencer Working 
‘Dept Tender” Working. 
NAGARENGERE [oszeravataociarT Working 
MLLAKERE. [NAGARENGERE, [HOTTAPPANAHALL- Dest Tender Working 
Aveo. Tender Workins 
[DAUUAERE TR Working 
WERE LARENGERE ತೋಟ WL Work 
HRAOUNGAT 
DURGA harLac aNNVALA [NANNVALA. 
ar [EATRADUNGA ERE [NALAGETANTTTHT [HUPARAHATTT Et Tender 
9287 [cimaDuncA gre NACAGETANAHATI — TE Ko 
(ETETE ETO ui Dem ionder 
225s lcHimaD UR otkec 
9238 [CHTRADURGA. CAKE ‘others 
URSA [Cares MRIDL 
Spe [CHIRacuAGA [CHAAKERE Dao. Tener 
2239 [CHTRADURGA. CbalAscaE Dept Tender Working 
280 [CHNRADURGA, [CHALLAKERE, Dept Jender Working 
Za [CHRADURG Gv Das Tender Working 
3202 [CMIRADURG GET PTT Dept Tender Wolke 
2283 ICHITRADURGA [CHALLAKERE TENET Dept. Tendsr Working 
(cHnanunG: (HALCAKERE JonsasHURAMPURA- oles Wolkine 
920s —lcirmacUnca: (CHALKE ೦ Woritte 
S26” [CHIRADURGA. [CHAULAKERE Dest Tender woriine 
[CHAMLARERE Other kicg. 
2248" |CHTRADUAGA [CHA KRIDL Working. 
3249 |CRIRADURGA: [CHALAKERE 4 Kilt, Working. 
2250 JouRAoUkGA— HALEAKERE [SIDOESWARANADUAGA Coot Tender Waitine: 
Lansi-{cmasouses Hailes TTS Dect Tender Workios 
9257 ACHITRADURGA [CHALUAKERE (SOMASUDDY Deni, Jender Working 
[SEES (CHALLAKERE ITIMMANNANAVAKANAKOTE —[GOSIYERE Deat Tender ಗ: 
9254. {CHITRADURGA, (CHALLAFERE [THINS IKERE SC COLONY Dept: Tender Working. 
3255 {cHreaouReA. [CHAULAKERE [IHIMMANNANAYAKANAKOTE —[OSLADURA Dept.Tonder Working. 
Gael [CHALLAKERE, [MINSMASNNANAYAKANAKOTE Kore Deol. Tender workin. 
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9257. (CHTTADURGA [cua axEEE IMMANNANAYAS Kuriearanall ot 
[cureagunga———eusitAres T tsearaali Wo 
3259 ICHITRADURGA. [CHAULAKERE [THIMMAPPAYVANAHALL Det Tender. 
C2zeo lcrmRacunGA [CHALLAEEE [TEOMNAPPATVANAHATLT NAIAHATY Dat Tender Wortins 
ser [eHimaDuRGH [GiAUAKERE Fr EAT Dept Tender forking. 
3262 JCHNRADURGA [oiRLLAERE [TEINMAPPATYANATALIL [RannsaGAR. Dest Tendar Workine— 
[HRADURGA [CHALLAKERE FTHINIMAPPAYYANAFAIT (AFPARNAATT Dest Tender orkne. 
264” (CHIISADURGA [Cruse (GATHIHATTT — [Hatapordaratiati” KROL Working 
S265 [CHITRADUN [CHALLAKERE Donor ್‌ MED Workif 
2266 [CHITEADURGA \UAKERE” [HIREHAL [ealoravakanaicts KROL Working. 
sner-|oimacunsa [CHsLLAERE SABER [vtwarathaours TS Working 
[5265 [cHiTRADURGA FCHALLAKERE. [MYLANAHKALLL [Budiali KEIO Workios. 
269 [OHEADUR CHANCAKERE AGAFENGERE ane Rot Workine’ 
URS; [CHa LAKES [NAGERENGERE— NAGARA kot Working. 
$274 {CHiTaapU CHALLAKERE ARastURaMp URE ಯು [TS Workin 
9272 CHITRADURG! (CHALLAKERE [PARASHURAMPURA ನ. ¥ KRIOL Working 
213 WCHNTRADURSA ಗ [EMMANNANAYACANAOTE —HseEturoTE KID worth 
("22701 [CHALLAKERE THALAKU. 7 KRIDL Working, 
{2275 chm [CHITRADUR: BELAGATTA FEAAUNG ROL Workink 
net SEAGATIA ER een FETS werk 
$277 [seLAGATTA AANA Rl Work 
$278 [SOUMENARTTT TEATS MDL Working 
a2 [rsADusGA FEReehene TS Working 
[ais Jcimounss Wack 
9282 [CHTRADURGA Worklce 
283 [cu Worn. 
೨284 Work 
2 Working. 
ozs [cHimtaD iT Workin 
DUR ER workios——] 


pe 


Workiog 


waiapura Got raha 


[sasalshotl Deut. Tender yioiios 
dor Wort 

re Tehange cf ohce vom —[— DeutTender Workin 

PNT chon Workin 

[Korumarac kere Dent, Tetider gk 

KENNEDALU. Deo, Tender Worklo 

2380 [CHTRADURGA [CHRaDURGA' AMUDRA Dent Tender oll 
2331 TCTAADUAGA [CHITRADURGA yarahsy (cane afore from “antTender Working 
3332 [CHTRADURGA HIIRADURGA IVANEAL prarahali turubsrforil Hirnitleose ‘orking 
9333 [CHTRADURGA [CHTRADURGA. k Det. Tender Wort 

B mrt Dect Tand Working 

Others Woks 

[CHNRADURGA Workin. 

2387 [CHGRADURGA Working. 
338 -[CHPADUNGA Dent Tender —ortini. 

9439 [CHTRaDURGA A. Dect.Tender 

2380 [CHIRADURGA [CHTRADUAGA Dest Tender Worklng 
3341 [CHIAADURGA [HITRADUAGA DagtiTendor Workipg 
342 JCHITRADURGA [CHrRapuRGA Dect Tender Workidu 
{9243 (CHHAADURGA (CHITRADURGA. Nirmith} Kendra. Workihe’ 
IGHTADURGA ೦08 Workin. 

9345 [CHITRADURGA. Cu 0ರ oki. 
2348 [CHIRADURGA chraaburGa Dot Tander Workin. 
2347 [CHITRADURGA [CHRADURGA ALAGERE KROL Wor, 
ICHTRADURGA [CHrTMADURGA [KUNABEVU Kio Workine. 

S349 [CHTRADURGA [CHTRADURGA kuMasev kro Workin 
{ssso ICHRADURGA (CHITBADURGA [KUNASEVU SRD. Working 
7 (CHAnUSK KROL Working. 

iCuraar Dept. Tender Working. 

9393 [CHRADURGA ETN Dek. Tender Wong 
9354 [CHTRADUR: [CerRADURGA Dent Terdor Workipg 
385 [CHNIRADLRG: [CumRaDURGA Det Tender Working 

3356 [ckimaDnGa RADURG: KROL oti 
3357. [CAURADURGA [CHNRACURGAT Kio. Worl 
HITRADURGA. yiTkADuiS Keio Waikine. 
HIRADURGA RU TTR hide. 

S360 ICHTRADURGA [CHTRADURGA [OVAMAVVANRHAILT KROL Works. 
Tose (CuiRADURGA [CHTRADURGA [OVAMAVVANABALLT KROL Working 
13362 JcuiThAD! (CHITRADURGA. OLAGATTA) KRIDL Working, 
9363 [CHTRADURGA (CHTRADURGE N KRDL Workin. 
296A ICHIBADUNGA (CENRADURGK oStAus KRDL Wort 
22es [cHiRacuRSA, ota KERE REA MRTGRRGE, Kept Working. 
Lsa6s JCHsTRADUR [HOUALSERE. (HI BEYAMPAIGANUR. KRDL Working 
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387 JCHTRAOURGA. HOLAKERE [REYAMNIGANSE [pAcNee). KROL Working. 
pr JRA HOALKERE HVAPURA EAA TTS Workin 
336s JcHrRADURGA [HOLALKERE [SHIVAPURA KRiDL Working. 
ere: RGA HoLALkEE- HVAGANG FT Working 

71 [CHTRADURGA JHOUAKERE [SHIVAGANGA- KADL jorking’ 
3372 osaDuncA olAlKERE (MUTHUGADURT KRIDL Workite 
9373 [CHIRADURSA. [HOLALERE (MUTHUGADURY KRiDL Working 
[ESTAR orsien [uon-veauR SAL wdc 

೨375 DURGA [HOLALSERE [MADD TS ‘yolks 

Sars {curealpsh (OUAIKERE CHEAT Rol Wong. 
13377 ICHERADURGA [HOKALKERE, [CAKKAEMMIGANURU. RID Working’ 

78 [CHIRADUNGAT [HotAIKERE” FACETS iol Toki 

9319 [CANRADURGA JoualeRE KRIDL Worklng 

9380 [CHITRADURSA (HOLAKERE KRIDL Working 

I ACHITRADURGA HOAUERE Kio Woring 

5: DURGA kao workin 

2983 JCHTGADUEGA KRIDL Workiod. 
{2284 [CHTRADURGA (OUALKERE XRDL Working 

9385 [CITRADURGA [HoLALkEeE RIDL Working. 

33s [cr HOLALKERE Dept Tender Workins — 

2382 [CHITRADURGA Dent. Tendec Working 

FT NGA Dept. Tender Working 

399 [ct A Dhanmscea | ——Workibe 

5390 |GirmaDURGA KROL Working 

2391 [CHTRADURGA. Det. Tender 

9392- [CMMBADURGA SRHacaR. Wilting 

9393 TCITRADURGA Dharnastals working” 

3354 [CITRADUNGA [OCAKERE Deck. ender Workiir 

$395. [CHITRADURGA HOARE [catcere Liar Devt. Tender Woking 

2395 [CHBADURGA HOLALKER JAeks TE ATT KAD irk 

9g HOLALWERE MON KA Woikine 

8 OLA M (GUNISATNGN Dept. Tender Workin. 

(OUALKER INAGANUR Honnatalurs 77 
OLALMEBE [SUNIGANURU paar Dept. Tender 
HoLALKER YEMMIGANUE Dent. Tender 
HOUAKERE [MALLADHIKALUL Dect Yander— 
AUERE [aLLADHMALLL Dept Tender 
TUT Dept Tender 


Det. Tanger 


ER 


Iohanes Mines 


KRU 


Kol 
MITBADUAGA TL khiol 
[CHrTADURGA TECALVATT. TR 
(curmpunca TEALAYATT: MDL Worker 
POSHWANATHERRTTIT Biaraina sis i 
sz [CHTRADUNGAL [ISHWANATEANAHALLL Deot, Tender Working 
23 [CHIADURGAT YHWANATLANALALLL SBHAKAR SANG Workl 
S144 [CHIIRADURGA. [VSMWANATHANAHALLT Deol Tord Work 
uss [CHIRADURGA TI HAL Det Tender Working 
uaa DUMMY. KROL Working 
ous7 [CASHIN KANNRA. [BADACAKATEAR {No i 
9148 [DASHNA KANNADA. (WALA KHDL Working 
Mo kRoL worker 
a0" Waring ——| 
sas [TS Working 
[ETON (Gedcal KRDL Working 
45] [ATLAMUDNURY oT woe] 
9454 [DAKSHINA KANNADA (ALADL [waleciPensiaied RID Working 
2455 JDASHINA KANNADA ——[MANGALURU [enka tar ¥RDL Working 
3155" [DAKSHINA KANNADA TMANGALURU, ad FT Mochi 
2157 TOASHINA KANNADA —[ANGALURY. Drasw) [Th NT 
2158 [DANGHINA KANNADA —TIMANGALURU— ADYARU. SAESAPRSATD, [TN Woking 
A (GALURU [AMBLSOGARALT Kol Werk 
3460 [DAKSHNA KANNADA {MANGAIUEST ಕ BADE iniol Working 
2461 [DASHINA KANNADA —TMANGALURO APE. SHATTSUDDETET KEID Workihe 
KANNADA [MaNGALURY mot Workiis” 
9063 [DANSHINA CANNADA I MANGALURY. DL Yorklog 
C2160 JDANSHINA CANNADA— [MANGALUSU ao Working 
345s “[OAMSHNA KANNADA ——[BANIVAL ptronder Work 
2165 [DASHNA KANNADA [BAVA Dept Tender Workin 
9467 OAISHINA KANNADA —[BANTUA DeptTerder Wockins 
IELIANGAD publ. Tender ori. 
S465 [DACSHNA KANNADA ——JBELTANGAD Deer Tend Working 
9u70[DAKSHINA KANNADA — [BETANGADY Dept Teiver Working 
IDASHNA KANNADA TRE TANGAD Dank Tender Work 
ea72 [DASHA KANNADA —ToelTANGADI Dent Jerder Workiiy 
sez loactna wANNaDA—|uasicar UR Deot Tender Work 
Caza ADAKSHINA KANNADA [MAANGALURU- Déot Teridsr Workin, 
(387s DAKSHINA fanaa MANGAL URU Dept Tender 
sure IoarsHinA'KANNAoA —[PUTTUR FIDL Wort 
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LSi77 IDAKSHINA KANNADA. JSUYA A; (ANIARAMUDNURY KEIOL Workin, 
B28 JDASHINAKANNAD. Sl EM sip king 
sare IDAtSHiNa KANNADA SUVA IAISOOR KROL Working. 
S80 JDACSHINA KANNADA FPUTTU [SaVANURT Sint Tencer workibe. 
{Ca1s1 [DAKSHINA KANNADA. (ARYaoU KAD Working 
T2282 [DAGHINA KANNADA JUTE. (SAVANURT [PALTHADY ath Phaze [eT Working. 
3483 AGHA KANDA —JBELTANGAET VeNooRl 0 Kano] 
3483 [OASHINA KANNADA ——IBELTANGAOT (VENOORU NEETHT AYO KROL Working 
ass [DAGHINAKANNADA —IeelTANGADI YENOoRY [AUSHMI NAGARA NEETHIAYOEA KROL Workine. 
{ 9886 {DAKSHINA KANNADA (BANTVAL MUNIE [Arm uri. KRIDL Working 
3487 IOACSHINA KANNADA ——JBANIVAT as KL Working 
2185 [DACSHINA KANNADA ——IBANTVAL- ean [an alot Working 
[sass CSHINA KANNADA ——JBANTVAL, IPERAL, [Peri XRD Working 
suso [parssINa KANNADA TBeLTANGaDT [asic KAD Woitng 
2292 JoAtstiNA KANNADA ——IMANGALURY [BEtuvAl [Beira] KROL Working 
9452 [DAKSHINA KANNADA —JMANSAURU SAVE [MALAYIRG KRIDL Working. 
3293 [DAKSHINA FAN eurroe ron KRDL 
94 [DALSHINA KANNADA — [BUTTS [NOC [ETN Working 
ETT JA KANNADA —TSUYA. [ARANTHOOU kat Working 
56 DAKSHIN YA KROL Work 
[DAYSHINA KANNADA. Jalavara KRDL Workog 
3198 TDAKSHNAKANNADA [sua ROL Woking 
9459 [DAXSHINA KAI ULYA Waiting 
IDASSHINA KANNADA. Tet Terie Wiorkins. 
INA KANNADA —[ BANAL [xsrchiradka pada Dept-Tender 
೨507 [BANTYAL 7 
2503 oA Mi Tr anyad Dem. Teer 
SHINAKANNADA —[etTANGADI eT Dest Tender 
505 [DAcSkiN GAD TT 
JASHINA KANNADA X7 ddadts Dept Tender Workin 
sso7 [oat Ty TANGaDt TS KP Working 
೨08 ANGaDI i in 
3809 [OACSHINA KANNADA I r 
ANG: Dect Tender Working. 
[MANSALURU 7 lor Workipg. 
os12 Toast TY (GARY oe 
N ANGALU F Past Tender Working 
9514 -o¥ [ourTus 34 NEXKLADY 
TT Yr AMAA Jal L 
[DAYANASESE (CHANLTEGTET Deparment Tender] —— Working 
AVANAGERE ne 
9518 [DAVANAGERE JANAGERE RRA Is Woitne——| 
29 [OAVANAGER! Tr TT eanshalll nsot nds Puree —Worting 
WVANAGERE TT rT o 
VAN TT 
ಯ 7 
YY JANAGEN: iki 
A Tl 
A 
NATE 
> 
7 7 
WV; T 
3 
Wi 
T TITER 
FT F Perrerr eres Worklai 
Ai YY F rin T 
9548 (Dv: DAGAIR i 
TT El WV; D> Ferrara Workin 
[oAVANAGERE To 
47 AVANAGENE [KANDANASSYT siddanurv 7 Working 
9508 JOAVANL apse PHASE i 
AYANAGERE. [DAVANA 6: RIDL- PHASES 
os50 Tov NUE 4 Xaionztal KAIDL- PHASE -Y 
9851 [DAVANAGERE AN z L-PHASE 
WANAGERE [DAVANAGERE GURU MT PHASE 
AVANAGERE. ESSA _ 
54 IDAVANA ALU M 
9955 JDAVANAGERE DAVANAGERE KRIDL- PHASE i 
7 VANAGI [ANAL IDcEHASE Worldng 
9557. IOAVANAGERE IDAVANAGERE (NARAGANATISTIT RID PHASE Workin 
RIDL-PHASETI 1 
a HAST workife. 
IDL PHASE Watkins 
KRDIPHASE | ——Wortins —| 
[DAVANAGERE [HEMMARSETHUR DLEHASE 1 Working 
DAVANAGERE [GuouAt [Guna SIT] Work 
NAGER I WAIDL- PHASE Working 
[ANAS [Nolkoncs KAIDLPHASE Woriing 
ate - ವ Working 
IDAVANAGERE KROL PHASE Wonine 
9568 [OAVANAGERE [DAVANAGERE KODA poddsmasad KRDL- PHASE Work. 
9569 (DAVANAGERE [OAVANAGERE JWavakonca iChSnae from KRIDLPHASE Working 
3570 IDAVANAGERE [DAVANAGERE [ATE KRpi-Hase A Toi] 
2571 JOAVANAGERE DAVANAGERE KROL: PHASE Workin 
[DAVANASERE [DAVANAGERE [NARAGANRTT NBDLPHASE Working. 
9573 oavaNac JDAVANAGERE [ATnGEse. PTT Sm 
9570 DAVANAGERS [DavanAGEre EANDANATOYT Ril: PHASE Working. 
9875 [DAVANAGENE [DAVANAGERE [SuAGALe. Kat. PHASE Work 
[oAvaNAGEnE [DAvANAGERE KSIDL- PHASE) Moric 
2577 {OAVANAGERE oavANASERE TT KAIDL- PHASE Werk 
9578-[DAVANAGERE [osvaNaGERE KROL PHASE 1 Working 
3 JANAGERE [DAVANAGERE KRDI- PHASE Working 
0 IDAVANAGERE KROL SHARE Woks 
289) [OAVANAGERE DAVANAGERE KRDL- PHASE Worting 
ssaz fosvanscene DAVANAGERE [7S KRIDL- FASE JY Working 
pAvaNAGERE VANAGENE XID PHASE Workina. 
2584 [DAVANAGERE [DAVANAGERE XRDL- PHASES) Workin 
25s [DavaNaGenE [DAVANAGENE T MRDL-PHASE il Working. 
9588 IDAVANAGERE [OAVANAGERE indasaiie ANDUSGHATTA KEIDL-PHASEA Workin 
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4) 


19587. 


[DAVANAGERE 


-Grama‘PancHayat 


[DAVANAGERE [MEALS 


KRIDI- PHASE 


Working” 


[ase 


JDAVANAGERE 


[DAVANAGEFE. [rotAHurise 


SRDLPtase 


king 


Lsss9 


koavANAGERE 


DAvAnAcERE eros 


{kaipl-PhAse 


Working 


520 


|DavaNaceRE 


[OAVANAGERE [AVARAGOLLA 


KRIDL-PHASES 


lorkink. 


[DAVANAGERE 


[DAVANAGERE KAMEARAGOLIA 


KEIDL-PHASE 1 


Working. 


[DAVANAGERE 


[oavanacenE MUDAADADT 


KRIDL-PHASE AF 


Working. 


[DAVAHIAGERE: 


[DAVANAGERE [MUDAHADADI 


| KRIDC PHASE 


kind 


ಇ 
9594 JDAVANAGERE 


KRIDL Others 


‘Working. 


[pavanaGErE 


9595, [DAVANAGERE 


[DAYANAGERE. 


KRIDL Orhere 


Working 


[DAvAtAGERE 


KRDL Othe 


Working 


[OAVANAGERE 


(DAVANAGERE 


J HTEcH SWEET 


work 


(DAVANAGERE 


J HITEC SWEET. 


Workio 


[DAVANAGERE 


[DAVANASERE 


MITECH SWEET 


Wore. 


[DAVANAGERE 


svc. 
DsvanaceRE 


HITECH SWEET 


Working. 


[DAVANAGERE. 


HITECH SWEET 


Working” 


[DavaNAGERE 


HITECH SWEET 


Working 


[OAVANAGERE. 


HIECH SWEET 


[oAvANAGERE 


AVANAGERE. 


[OAVANAGERE 


HITECH SWEET 


Workioe: 


[DAVANAGERE 


[DAVANAGERE 


KRIDL- PHASE HF 


Working. 


Workin 


IpAVANAGENE, 
IDAVANAGERE 


RE 
JAVANAG; 


KRIDL- PHASE 


Working 


[OAVANAGERE 


[DAVARAGERE 


KRIDL- PHASE i 


Workin 


Foe —— papas 
[DAVANAGERE [DAVANAGERE. 


PHASE 


Working 


KRIDL-PHASE 


Workin 


[~2012- JDAVANAGERE 
SE 
9513 JDAVANAGERE 


ERE. [MAYAKONDA. 


KRIDL-PHASE ll 


~Workics. 


WNAGERE. [TOLAHUNSE 


OL: PHASE ll 


Workios 


[DAVANAGERE THI 


KRIDL PHASE ll 


Workine. 


1 


JAVANAGERE. 


TF LEBATH 


KRIDL-FHASE i 


Workins 


JANA: 


AVANAGER: [uc 


KRIDL- PHASE) 


Working: 


sone [DAVANAGERE WANAGERE U KRIDL- PHASE Wert. 
SHIRAMAGONDANAHALUT W 3} i 
2618 [DAVANAGERE [DAVANAGERE fracture KRIDIPHASE Workin 
so Joaya [DAVANAGERE [HADADI 1 PHASE] workin —| 
VAY [KANDANAKOV, (KANDANAKOVY SoOnenthes Working. 
9621 [DAVANAGERE (DAVANAGERE IY [HE Co-Ocentives Working. 
[KANDANAKOVY KATE, ty Working. 
WAGER [DAVANAGERE ADA [ovAMENAHALLI Co Operate Working 
24 JOAVANAGER Copentves Works 
(NARAG! rm (RAGANAHALLL SoQnentves Workiog. 
226 [OAVANAGERE AYANAGER TT Co-operatiies ‘workin 
po MAANTRRETHGE I Workin 
17 WNAGERE TT 7 Meant Works. 
3679 Tons E [oAVANAL kart Workin 
Ter 
7Y rT 
TY 
T ಗ್‌ 
TY r 
7 rl 
Ri TY 
i 
್ಯ 2 
7 i y r r 
TY A 
TY Tonder 
TY 
TY 
MT 
W 3 ೧ನ. Dew. Tender Working. 
TS E MAGERE peot.Te 7 
3 Yr 
FT VANACER inl Deot Tender workn. 
5 [DAVANAGERE. El Dept. Tender Working 
lata Working. 
WNAGER! [DAVANAGERE. MT TEC Working. 
ig [DAVANAGERE: (VADA rates Worn 
೨69, iT [Hi ua’ <operative: 
[DAVANAGERE [DAVANAGERE Dect. Tender 
Soot JAVA re CoD To 
iE JAVANAGER [secu Dent Tesi 
IY AVANAGERE f ವ ent. Tender 
3664 [oA eT 
RE [OAVANAGERE [siracondanats ii —— Deot,Tendec Working 
9666 JDAVANAGERE (DAVANAGERE lL Dept Tender Working, 
oer (0) AYAAGERE. ಸ; 
Sgt [DAUANAGERE avatuaceRE i Det.Tender Worinz” 
E69 [DAVANAGERE, AVANAGERE haill Dept. Tender Working, 
9670 DAVANAGKBE. [Bade SC Colon Working. 
YAVANAGERE [DAVANAGER! [panshuramaova Dept Tender” Works 
[DAUANAGERE WANAGERE Dept Tender Working” 
2673 -IDAVSNAGERE Avro Dect Teniec Working 
JAVANAGERE [CHANNAGIRI [Nalkudurs, Dept Tender Working. 
2625 [OAVANAGERE. CHANNAGIRI Dept:Tender 
Face lovainalas IAL Ty 
9672 [DAVANAGERE [CHANNAGIR [Hes Dept Tender Working 
1678 |DAVANAGERE [CHANNAGIRL Dept Jender Working. 
9670” [DAVANAGERE. HANNAGIAY [archalr Deg Tcider Working. 
280, RE. (CHANNAGIRE [Hosakere (6233 . DentiTender Working. 
AVANAGERE (CHANNAGIRY AJMHALLE i Dept: Tender Working. 
2682 {DAVANAGERE.. [CHANNAGIRL |Mavinakatts MeptTendel. Working. 
303-10 ಡಿ [Canna r Dect Toler Wii 
[aget JDAVANAGERE [CAANNAGIRS p್‌ Dept: Tender Workinsr 
ess JoAvaNAGERE a end: ್ಸ್‌ 
9636 GERE ICHANNAGIAT [Haronahalli Dept, Tender forking. 
Joavanactne [chasNacial T Dag Tener werk 
"9683 [DAVANAGESE — IcHANNAGIRT [Mochevavakopahar Dept Tender J—Warkins —| 
9589 |DAVANAGERE [CHANNASIRY [Mai [Malapurs Dept. Tender forking. 
1 JAVANAGERE (CHANNAGIRY [THIPPASCNDANAHALLL js ns Tl Dept. Tender Working. 
9691 |DAVANAGERE. (CHANNAGIRY [KAMSAGARA [Kamsazara apt. Tender. Working. 
[3692 [oAvaNAGERE [CHANNAGIRY [wiosal ಪ Ee Dest Tider Workloe. 
9693 [DAVANAGERE [CHANNAGIRI [RUDRAPURA. ಡಾ Devt. Tender Working 
fae |DAVANAGERE INNAGIR [BELUGANUR (Sorwal Dect. Tender Working. 
3695 [Davi [CHANNAGIRI [NEILHANKALT TT] Dees Tender rile 
2695. [DAVANAGERE [CHANNAGIRI [NEELHANKALL Dept Tender Working. 
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3697 (DAVANAGERE. (cHANNAGTET LODANANATA 7 ನ Working 
sees Tpavancene ICHANNAGIRF [SDDANANATEL ioperatall ಧ್‌ woke. 
Joos [pAvaNAGeNE [cHANKAGISL [eancscana [wahedesa oT Dept Tender Workin 
C3700 ToavANAcEnE- [CHANNASIRL F Deo Tender Workine 
Sos psvanncrar [CHANNAGIRL T Dest Tender ——Worting 
2707 [DavanAGenE [CHaNNAGIRL MANA std Dept Tender Working 
3703 [DAVANAGERE [CHANNAGIET ry NANA oe Pent Tender Working 
oAvANAGERE [CHANNAGIAL RaAGoM yy loandgecata — Dept Terder 
37085 JDAVANAGERE [cHanNaGiAr aRoNAHaI [sssrairsrars Dept Tender 
[soe loavauiccnE [CHANNAGIRL HARON ಸ್ಸ ಸ Dent Tender Workioe 
3707 OAVANAGERE- [CHANAGIRY Raneacua ands Dept Tender Working 
3708 “JPAYANASERE [cuanyacer Dept Tender Works 
2709 [DAVANAGERE [CHANNASIRT SET Dept Yonder Woriiog 
2710 [DAVANAGERE [Caniacins Dept Tevder Working 
711 JDAVANAGERE [CaNNAGIRL Dept. Tender Working 
o72 paviNiGpE [HasNSIRT peotTorder Wotkiod 
13 IDAVANAGERE— CHANNAGIY Devt Tenses Work 
7 TET [oaNNAGIR Dept Tenge Working 
s715 [pivahacthe Jcanwacal ಸ Dept Tonder 
sme loan peut Tondsr Working 
S77” [pavaNASERE [CHAINAGIRL Dept Tender Workidt 
71s [oAvaNAGERE ASIA kere Sr ಬೇ Working 
9”JoAVANAGERE NNAGIAY ರೀ; Working 
WANAGERE [CHANNAGIAL Devt Tender Woke. 
2721 ERE [CHANNAGIRL Ty Doge Yonder Wockiog 
9722 [DAVANAGERC— [CHANNAGINY eT Dah Janie Working 
[oAvANAGERE [CraNNicini Fn Co1ONY. Dept Tender 
2724 [oAVANAGERE GIR arava ISN Jonder 
ANG EY 
37286 [oAvANAGERE [CANNAGIRT [pathy Dept Tender 
9727 lov: TT AROMAT TTT Tender 
726 [ov TY ab SET 
AG [CHANNAGIAL ULASAGARE [oussaran KnIDL PHASE. 
LANNAGIRL TTY KDL PHASE 
2731 [DAVANAGERE gi T 3 
VANAG; [CHANNAGIAL IT rs KNOL PHASE: 
NNAGIET E TY DL PHASE-6 
i Joa: TY [vaon 3 
lH [eT 
KTS EAE (ANNAGIRT (AGONDANATATIT Te KRIDL PHASES 
9737. [DAviNAGEaE Ti FT 20 
9708 [ova TY [AgaHun hue Al ಮ 
5739-]o; 13 ANSAGINT IoGaL Mee 3 
T Ty 
TT MT IDE PHASE 
2 [pa T 3 
748 [Dai 
T 5, 
TY 3 
GANUR T T 7 
7 7 T 3 7 
T ೫ T 
IT T 7 
T 
TT AMAT) 3 
T IT ಮ 
TY T 1 
TT AVA T % 
7 i 5 
7 
T 3 
NAGIAT (ADLPHASE:2 i 
wal [CHaNWAG Rr RUDRAPURST all UT 3 
LANNAS SI i KAIDLPHASE: 
2765 [OAVANAGERE 7 7 brani 2 
a JoAv: [CHANNAGIAL IMAFAVANIT TF rT 
AYANA' [CHaNNAGIRL n [7 
2768 TT Tl ನ್‌ £2 
7 TY (oko KID FHASET 
976s [oAva WNAGIRI INEBAGET tal ಮ 
2769 Joa KonaTEnE I SADLPHASE2 wokine —| 
70 (oA [cuaniNaGIRY EDICERE naraicara ra DLPHASE: Working 
[DvANAGERE [CANMAGIAL NGONDANAATT KRIDLPHASE2 Working 
S722 [DAVANAGERE NAGA! mez Te IDL PHASE: Work 
9773 [DAVANAGERE [CAMS ACRRNL cet MIDLPHASE.2 Workin 
o7z4 Davi [cHANNAGIAL ACANUL [pec KRIDLPHASE: Works 
Fo2zs JDAvANAGERE NAGI TT hall KRIDLPHASE- Working 
2726 JDAVANEGERE ~~ CHANNAG IB BELALAGERE (Cher SST [ETE we 
AYA HANNAG IRL re KEIO PHASET Working 
WANAGERE UNNAGIRL es UU PHASE-2 Working 
AV. KRDUELASE- MWorkog — 
3700 [pay [CHANNAGIRL [ET Werkiog 
[ovANAGERE [caNaGinl PHASES Working 
AVANAGERE AGIAI 3 Workior 
೨8 [casmacpt pias —Wotine 
[DAvANAGERE AGN PHASES Worklng 
S785 (AVANAGERE CHAAGIRT TTS Working 
S788 [DAVANAGEBE [CHaNNAGtsr PHASE] Working 
2787 [DAVANAGERE [CANNASISY [CHRADGRT PHASE Working 
gras JDAVANASERE. [ChaNNaGIeL NAKATTE PHASE23 Working 
[3289-[pAVANAGERE [CHaNNASIRL SE Working 
9700 [oVaNAGENE CHANNAGIRG ARATE PASE Works 
92. [OAVANAGENE. [caNNAGIsL KATLALASERE PHASEAE Woking 
$702 JoAvANiGERE EnEBcE PhASE27 Woikite 
2703-loavaNaGine [cANNAGIET KEREBILACHY pases —workite 
9764 JDAVANAGEAT [CeANNAGIEL ET PHASE19 Work 
[DAYANASERE [CrANNASIE IT PASE20 Wetkig 
AVANAGERE CHANNASI las PHASE 2Y Worki 
9797 favatiAGERT [caNNaGIRL CANTHESSNNDS PHASES Woiting 
ores lpavanuctae (CHANNAGIRL [rvavasac)_ —eiasezs Workice 
AYANAGERE JCHANNAGINL vec DHASE2E Works 
2600 {DAvANAGENE {CHANGIN rena PHASE Moin 
9801 [DAVANASERE CHANAGIRL (ONDADANUTIT PHASE26 Work 
02 JDAVANAGERE HannaStaL ACANUR PHASE27 Working 
9803: [DAVANAGERE HANNAGIRY [BELUGANUE SCPHISP FIDL 
esos osvaNiceRE [CHaeiAciRi wuDicexe SCPNSPKRIDL 
osns (DAViNAGERE HaNNiG'nl EDIE sess Weibt 
[DAYANAGERE [ChanwaGrar [unGADaRRErT SNSPKRIDL 
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{S807 -(DAVANAGERE [CHANNAGIRL [INGADAHALLI CPSP KROL koe. 
1508 [DAVANAGERE- [CHANNAG HRY [AHA SCP/ISP KRIDL Working 
[580s oAvaNAGERE HANNAGRT [EULASASARA SCPASE KHIGL orig. 
3810 JDAVANAGERE [CHMHNASIRT CHANNESHAPGRE StPSP (ADL Worting 
B11 [DAVANAGERE HANNAGIT [cats APURA SCP/ISP KROL working. 
[ssw lonanActRE HANNAGRI HARNESHAPURAL CPSP KROL Wortiog 
[Cuan Frere SCP Ise (Rios Workiog 
S914 JOAVANRCERE HANNAGIL louvicene. ASP KNOL Waiting 
s1s |oavat [CHANNASIET [ounce Scense KAD oridog 
[3816 JDAVANAGERE — [cpitasn CPSP KVL Yyorkiog 
9817 JDAVANAGERE ICHANNAGIRI } PASS KROL king. 
318 lop; [CHAMNAGIRL SCPNISP KAD. Working 
19 [DAVANACERE HANNAGIRL SCP KNOY Working 
9820. |DAVANAGERE, [CHANNAGIRI SCPASP KRIDL Working. 
[oavatncEn [CHANNAGIRL Ge [sco saoi. los. 
[DAVANAGERE [CHANNAGIRL eelsa KROL Workioe. 
[DAVANAGERE (CHANNAGINL sne from Muciserel ADL Woriine. 
pavANAGERE (CHANNAGIR 7 warahall) KROL Working. 
[DAVANAGERE CHanNAGiaL change fom KROL riine 
[CHRNNASIRL ichanee tor TS Working 
DAVANAGERE RI 
DAVANAGERE CnvaGIRT KANCHIGANAC ುಟ ¥RIol Working 
sk (ANAGERE. TT r KAYO Worklng 
3830 [oivanaGEn HANNAGIRL [KAEANTE TS Workin 
"9831. {DAVAHAGERE cs INGADAHAITT Pere kao Woke 
[3632 JosvaNacene Tl Chic ನ್‌ Work. 
833 [OAVANAGERE [Cuanwacr AP ANAHATIT Iz CD ip Woina. 
ENTE [NUGG HAL {ch T Workin 
[OAVANAGERE Tl AT hel ವ i 
636 Jovi [Casa TY FT ಳಂ iol Working. 
Tl L Works 
8 [OAVANAGENG GANNAGIAY HANKALY el tart aot Working 
ಸಕ [CHANNAGS in [TR Working 
WANAGERE LANNAGIT U [Chictarandi [TIS Workicg 
$041 JOAVANAG; [Catnacn TT [TES Working 
ETT [cua (ON: Fee [7 Workin 
[OAVANAGERE HANNAGI 7 Hor: ಪದ ro 
ETT [CaNNAGR ARASANNTHRTT (change toro KAD Working 
7 TI [HIREMAIALL Woikini— 
6 JDAVANAGS NNAGIAE NNESHAPT re: ಕ್‌ AOL io 
58; [CHANNAGHL TT TT « pu TT orkin 
AVANAGER! Ti T mall KAD Cwacioy. 
FT TY NAGI T kal 7 
TY Ap [7 rin 
Ty (ANNAGIRT 7 
in 
Ty 7 i 
A 
T 
7 
7 Tl 
TY 7 i 
A T 
TY 5 h F 
A 
7 TT 7 i 
[7 A HAUT Workin 
VAN HARA (UN BELA yp opt. Tender Wort —T 
9873" [onv/ [KONDAYL A ೀ: Working ——| 
[7 ANAGERE HARA HAT [Hosar; DeutTenter Workink 
HARIHARAL JHALIVANA NARA Dept Tender Wong 
8 idl Work 
HARHARA NUVALLY Bhanuall oes —orinr 
naRA [AAT Other ಕ) Working 
HARA [Cuatro Woikini 
[HARIMHARA LARANAYAKAN STAI a dranevakaraFan there ld 
7 BEV NAEAAL others Working 
RA HAL) Workin 
JHARIHARA TIFT ‘Deol Tender Worklng 
Ai 7 of Working — 
JHARHARA Watetote Wola 
sa8e JDAVANAGERE HARHARA JANAHATS vice. 
881 [DAVANAGERE RNANAHALLL Working | 
spas” |DAVANAGERE HARHARA AWAD MWoikins 
839 [DAVANAGEE, HARIHARA T Working 
2490 [DAVANAGERE. [NANDIGAYL Working 
A [DAVANAGERE JHARIHARA TE Watkins 
[DAVANAGERE. [HARIHARA ANDI Working 
3493 [DAVANAGERE KOXKANLR. working. 
394 [DAVANAGERE HARIEARA JsANNcoT Workin 
[DAVANAGENE [HARIKARA orice 
9896 [DAVANAGERE JHasiiaA [working 
ss [oAvANAGERE JHARIHARA TS Wartipa 
[DAVANNGERE HARHARA [ETN kit 
2899 JDAVANEGERE [TTD Working 
9900 [DAYANAGERE JHARIHaRA. KD Working 
[sso JoavaMAGERE HARHARA kD Word 
9902 TDAVANAGERE HpRHSRa- Kio Working 
3903 [OAVANAGERE’ HARIbARA Working 
VAHAGERE HAAMHARA kL iin 
HARHARA Ko Working 
[HARIHARL + Kol Working 
[HARASS KROL World 
[HARILASA [] KAO! Working 
AGERE [HARIHARA 1 KRIDL Working 
3910 [oAVANAGERE [HARNHARA Ro ing 
sali foavaNAGERE HAHAR Keio Working 
9912 {DAVANAGERE [HARiHARA Rol Working. 
3913 {DAVANAGERE [HARIHARA KROL kine. 
[2914 TOVANAGERE (HARIHARA [vasana KDC Wotking 
3915 IDAVANAGERE (HaRiHaRA [DEVARABEIAKERE KRW, Working, 
C336 IDAvANAGERE [HARHARA [yasana aot Working 


107 


9917 (DAVANAGERE 


[HARHARA 


ma Fahchayat 


HARALAHALLY 


KROL 


2218 VOAVANAGERE 


[HAR HARA 


[BANNIKONU- 


KAD 


Working 


[2919 JoAvANAGERE 


HARIEAS 


Ga 


Kajol 


Workine. 


20° [DAVANAGERE 


HARIHAR 


[DEVAFABECARERE 


HARIHARA 


[suru 


KAD 


Working. 


KAD 


Wetting. 


[ IDAVANAGERE— 
9922 [DAvANASERE 


HARIHARAL 


JANAGAWADY 


KRIDL 


Working. 


23 JDAYANAGERE 


(HABIHSRA 


[ical 


Keio 


Working. 


2924 {DAVANAGERE— 


[HARIHARA 


[KADARSNASAS 


KADY 


Working. 


9925 JDAVANAGERE 


[HARISARAT 


[COKANUE 


kept 


Working. 


2226 [DAVANAGERE 


HARIHARA 


IKUMSALUR 


[eTTE 


Woking. 


$827 JDAVANAGERE 


JHARiEARA 


UNIeE AKERE 


KRDL 


Working 


2928 [DAVANAGERE 


HARicARA 


RAUANAHALLY 


RID 


Working. 


9929” J0AVANAGERE 


JARIHARA 


KRIDL. 


Working. 


2930" JDAVANAGERE 


HARIHARA 


TINE 


Working. 


3931 JoavANAGERE 


HARIHA 


KRIDt 


2932 IDAVANAGERE. 


MHARIHARA) 


KRIDL 


9933 {DAVANAGERE. 


[HARIHARA 


(AN; 
2935 YOAVANAGERE. 


[HARIARA 


KRIDL 
Se0oersii 


Co-Operaite. 


2936 [OAYANAGENE 


HARIMARA 


RAVANAGERE 


[HARIEARA 


TU SVT 
$938 [DAUANAGER 


ETT 
ANARA 


[DAVANAGERE. 


Dept: Tender 


(ANAGERE. 


p 
[HARIHARA. 


(ARINARA) 


Dopt. Tender 


Deo Tendor 


sel 

[9342 JosvanAceRe 

[ss44—loavawacen; 
FY 


Dept Te 


RA 
HARIMARA 
HARIHARA 


Dest Tender 


[DAVANAGERE 
DANCE 


Dept Te 


Dept, Tender 


Dept. Tender 


abt Teer 


DootTendor 


adcen nar ——— 
ion 
ET RN 
[ansku ———— 
[wate | 


| 


PhD 


ph 


[pDARAKERE 


Kibiavere 


[iSTUVALY 


TUNA) 


[oowewAui’ 


ANAGERE. 


Bone [DAVANacFHr 


ET 


Te 


[DAVANASERE 


HAGALUR: 


[DAVANAGERE 


MAGAYR 


[DAVANAGERE 


IAGALUS. 


[OAVANAGERE. 


[AGAR 


[OAVANAGERE 


lAGALUR 


[OAVANAGERE 


(AGALUR 


QAVANAGERE. 


[AGAUR: 


MAD 


[DAVANASERE 


(AGAR 


ME-1AD 


[DAVANAGERE 


LAGALUR 


MPLAD 


[DAVANAGERE 


er 


Dept Tencar 


[QAVANASERE 


AGALUR 


Deo. Tender 


[DAVANAGERE 


(AGALUR 


[eisTuvalts 


Deot Tonder” 


[DAVANAGERE 


HAGALUR. 


Dept Tender 


IBAVANAGERE 


Thacatus 


STUVAS 
[SISTUVALLT 


Dept Tonder 


Working. 


VANAGERE 


AGALUR 


[KALLEDEVARRPORE 


Dept Tender 


king. 


[DAVANAGERE 


DAGALUR 


[OONEHALLI 


DestTender 


liking” 


(DAVANAGERE 


[AGALUR. 


UTTIOURGS 


Dep Tender 


Working. 


IDAVANAGERE 


AGAR 


[curnouaca 


Dept. Tender 


Workine. 


20023 [DAVANAGERE 


DAGALUR 


[SUTTDURSA 


210024 IDAVANAGERE 


AGALU) 


[rORANAGHATTE 


Dept Tender 


Workine. 


Dept. Tender 


Workine. 


[0025 JDAVANAGERE 


[AGAR 


[pow 


Dept Tender 


Working. 


20028 IDAVANAGERE 


[AGAUR) 


[ascoou 


Dept. Terr 


Wortine. 
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1s Dest. Tender Working 
| EE pe BL ಯ a Dept. Tend, Working. 
Fiona ovine ern ನಾ Mek 
0050 JDAVANACERE MT Dee Tercer Hone 
31, [DAvAf JAGALUR [DEVIKERE Lea ert 
EE saMiSEE LASALLE Deot. Tendgr, Working. 
[2o0ss Josvuscrss CAN emery ac 
Flom paystucEne aca Deut Tanser ern 
7 ooss fomasictne aca SnTend Mo 
fw A ನಾ g Dao Terser Working, 
ons8 DAVANAGERE Ter Sunless mins 
JoAMAGERE LSS Dept Tender Workine’ 
282 ANGE TT Dept. Tender y- Workins. 
re ee ee ei 
Fr red 7 i Deot. Tender, Working, 
20nd [DAVANAGERE rr - ets 
FT 
ಕ್‌ CET T—Weriin 
0048 JDAVANASERE Terr L ಗ್‌ 
EE Fr rr Dept. Tender Working. 
a eT Pacarn ra ಗ ot 
Tm Qeot, Tender Worklng. 
TTT ಣ [or TE Devt Tends Working. 
10051 (DAVANASERE faci i dar 7 
2 TT i gcllarakatti Jept. Tender lorking 
10053 [DAVANACERE UR ಗ್‌ ಯು Noth 
58 [DAVANAGERL. JAGALUNT ad ee — i 
jk e; Working 
e [cvAuSRE HoiNatr dies ಘ 
TA A j0eot, Tender 
AVANAGERE. T a 
10059 JDAVANNGER ony eos laenrande 
EEE mT TT [athige, j0eot. Tender 
MSE JONNALY anahati (೬ LL 
Pe i T [soratur {Cent Tender 
EE Japt, Tender, 
JAVANAG} [HONNALY Ridin. i0ert Ja! 
2 ERE i 1 (estTender 
ioept Taner 
37 [oavAn! ONNALY (SASVEHALLL _ Soest 
Uy § f [ 7 Dept. Tender 
WaNAGER I ol 
VT HoNwAL! 7 2 il 
I 
Tender 
I 
z ki 
ECNNALT IHALT T 
M T 
_ TT i 
Y ಗ 
ERR 7 
IF 7 
Fotalt L 
I 
T 
utters ——— ‘eat. Taodor Workic 
T oeot Tender warns —] 
AEE (onikatte. K. Working. 
AVANAGERE fr ADeot, Tender ~orklr 
rT le j0ept, Tender, lor 
AVANAGERE ನ್‌ L ಸ 
772 7 
[Channenshall. I0eot, Tender ine. 
J ರ iinakere” i, Working. 
[DAVANAGERE. FE RTT Het 
TT ‘a. Joept, Tender Working. 
Mrres I ‘pat Tanisr Workin” 
NEE Chikara Gedavane. Tender Woking 
FT] a 7 g ad (Dept. Tender Workne ——| 
IE JE i ‘oat Tatdec Woe 
FTI PVTGT snbonpeacic Joes Tene Tortie 
TTT ಸತಗ] (Dept. Tender —[———workins | 
30105 JOAVANAGERE ONNALI adie ಸ 
Foto? lovaNncrne ion So ಮ 
ITN? r 7 ikanabalt KRIDL Working. 
10109 TDAVANAGERE TITTY si ಹ 
ರ [ರಂಕೆಡೇ। KRIDL Working. 
Hato onwau IDL et 
AVANAGERE HONNALY arc 
Ere [DAVANAGERE - Krol erklns 
10114 [DAVANAGERE KRIDL Working. 
10135 JDAVANAGENE ARIMA Hara Ts 
5 JoavANAGENE arid rN Maine 
10117 JOAVANAGERE JHONNALL 
NAGERE ona — 
ಸ NGL [HOM 
a TT KRIDL Workins. 
AE fer ತಿರಿ KRIDL. Working. 
DANSE Tt [Macadi KROL Working. 
IDAVANAGERE JHONNALL [Ke lL KRIOL Working. 
oAvaactnE owiacl Amol Mere 
DAVANASERE onsat ol an 
ola [OAVANASERE 1 [rn sir 
10127 [payANiAGEnE onal MD orn 
[DAVANAGERE [HONNALL TT [rN 
ous [DASANAGENE (ON sel lz 
Lio JoavanctRe oar suo Mi 
Gola oAvisnGiRe ona Aum Mori 
10132 [DAVANAGERE Holl Jools FT 
SE AMEE KRIDL Working, 
hs ಕ 
ETAT TR ol 
20136 [DAYANAGERE [HONWALY [MUETHENAHALLY, [Mkthenaball. 
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Village Habitation 


10128 loAvaNacEAE A 
3 IDAVANAGERE 

014 [DAVANAGERE 
10141 JOAVANAGERE oral Working 
Toe lbavanagene ona Workioe 
[0143 loavanAcene Howmacr 
10124 JDAVANAGERE ona 
[10245 JoAVANASERE JHONNALL Working 
10j4¢ [oAvaNAGenE oat Working — 
30147 [oavaNASERE HORNA Working 
Jo148 [DAvANAGERE HoNwal! Working 
019 IDaviNASERE ONAL! Working 
10150 JonvanAGEN Working 
Pio151 [oayayaGERe. 


FANE 
023 JOAVANACERE Te wore 
DAYANAGER oar: eri. 


puss foatallkcE ONAL 
[20156 fonaNicEnE yer 
[ious [baiavseter TT 
[io1se [oavaNnane 
9 [DAVANAGERE. 
DAVANAGEN 
[zoe loavanastne 
62 [DAVANAGERE 
DAVANACER OMA 
Pos foavainctne PIPTY 
[Zotss JoANANAeE owt 


Working. 
Working 


ONAL 
\HoNMat! 


E 


ET 


EE 


೫: 


i 


0207 [DAVANAGERE. 
DUARWAR 

WA 
ARWAF 
RWARL 
9212 (DHARWAR 


ois [oar a Tor 
[ozis [otarwAr R ITN 


ozs [oHARYAR ENDL 
Fozie lonawa Dw ದ್‌ ನ್‌್‌ FN 


Ee 


Working 

Dept Tender Works 

10228 [DHARWAR XRIOL Working. 
10229 [DHARWAR [DHARWAD Deg Tender Working. 
Fl RUA RWAD Dept Tanger ork 
30231 Jonwas [oHARwaD } post Tender Working 
32 TotiaviaR [ouarwao Dept Tender Working 
10233: JDHARWAR [DHARWAD Dept Tender Working 
10234 Jothpwan [oan wo; Dept Tender Working 
10235 JotiWas [ouanvvio’ Dept Tender Working 
Fens ovaniat [orarwao ರಂಭ Worklos 
10732 [osaRWas larwao ನ KNDL Wotkiog 
10235 Jotagwan oanwao [TE Working 
39 [DHARWARL uGtare) 5 opens Working 
20240.[DHARwaR ctArG’ ShersiCsR Ene Working 
20241. [OARWAR altar [Te Working 
[30242 IoHaRWAe ucsarci ep Workig 
| 10223 [DHARWAR. [KALGHATGI [BEERAVALL ¥RIoL Working 
[ETE TET alcHArcr [BHOGENACARAROSPR FT ‘Wortine 
ozs fonnwar' calGHarcr [ousMawaDA. FoR oie. 


10248 JDHARWAR IKALGHATGI [oumawaDa’ 


Diese (CSR Frat Woking 
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(KALGHATGt 


‘Grams Panciiayat 


KROL Wola 


[GAMsYAPURA 
KALSHATGI [CAMSYAR URS. SRE ISR Fred rine 
20249 [DHARWAR [KarHATGt [GAMEYABURA EDL Woking 
[i02s0 OHARWAR AiGHATGt JAREHONNAtT ko Working 
20251 fOHARWAR ALSHATS IREHONNALL ko Workin 
[20252 [oHARwAR [KALGHATGE SANGAMESHWARA KROL Working, 
10253 [ptaRWAN GHATS [SAHGAMESHWARA. Sen icR Fra Sorting’ 
10254 IOHARWAR [KALGHATGY [ARALADAHONNALT KROL Working. 
WAR (KUNDGOL [BU TARLAGGATH sk rs INRDWP} hos 
[OHARWAR” KUNDGOL > Others (NROWEY Working 
[DHARWAR KUNCGOL ¥ Others {MLD Working. 
[oss UNDGOL her: (NADWPT Wong 
[DHAAWAR UNDSGL- ‘Others {NRDAYP Working. 
A kUNDeSt [NRDWo) Wortiog 
[DHARWAEL UNDGoL Others {NADW] Woitlog 

20262 (DHARWAR Dept Tsndec Workin — 
[i262 oraRWAR [cuNceor [HIREHARAKUNT re iCsR ONG Workind 
10264 (OHARWAR UNoGot. [IREHARAKUNT ‘Others CSR ONG Working 
20265 [DHARWAR Ol IKALASA Working 
[KUNDGoL [KALASA 7 KRIDL. Working 
me Cihers INROWPY Workner 


PASHUPATHKAIA 


wp) { 


RASMANANOPEA 


Work 


MANAKOPPA 


‘othersiCSAY Working. 


[RAMANAKOPPA 


hers NROWP) Working 


[OHARWAR 


[RAMMANAKOPPA 


10273. 


OTTSAWADA 


Oberlin aint 
HT othaisiNRDWPL 


[ETT 


Joan ——— 
HARWART 


[ROTTSAWADA 


Others INROWP} 


10275 [DHARWAR (ROTTIGAWADA- Others {NROWPY 
226 [DHARWAR NSH s. Tender 
0272 DHARWAR [SAUNSHY KRIDL 


[DHARWAR 


AUNSHT 


DiFecs NRO 


10278. 
0280 
102 


DHARWAR 


[kuNDco! 


[SAUNSHY 


DHARWAR 


Others (CSR ONG 
thers: 


[DHARMAR 


JKUNDGoL 


Chest. Par 


20282 [DHARWAR 


[20293 (DHARWAR 
102847] (AR 
10295 (OHARWAR 


KAD 


[AVALSUET 
NAVALGUND eps, Jorder 
[NAVALGUND Others. 

—“—oiners 


others 


(NROWPY Working 


Working 


HANNAPURA 


[CHANNAPURAT 
DHARWAR [CHANNAPURA 
DHAAWA UBsatLL DEVARAGUDIAAL 
WAR Huson [HAYALA. 
H SUR 
[HUBBAULL [sua 
[ARAYATAGT 
[20317 [OHARWAR JOHARWAD (ATAG! 
0318 [DHARNAR [ARAVATAG 
cao [otanwan: [ARAYATAGH 
9320 JoHARWAR. SELUR DapiTcn: 
10321 [DMARWAN [peu Deot.Tender” 
DHAWAN NACHT KROL 
HARYYAR ICAL 
BENACH Sew. Tends 
[oHARWAR ror KROL, 
DHARWAR [GanaG KAD 
(DHARWAR” [Gana Sept Tener 
FotRAWAR T ent Tanda Working. 
[HONNAPURAL Denk Tender Working 
HA Dent Tender Working 
GATT Dept Tarsle Working 
[KARADIGUDOA Tender Workin 
KRIDL thing 
emu Tender Working. 
[DHARWAD sRiDL Working 
[DARD Tender Stace MWortlog. 
ARID Working 
10238 [oHARWAR [DHARWAD sot Tender Working 
10335 JOHARWAR os Dept Terder Workin 
T0340 JOHARWAR [oARwa’ ARIDL Working 
(OHARWAR [DHARWAD FrTS Working 
10542 [OHARWAR [DHARWAD KRDL Woikite 
10343 [OHARA [ofaRwaD KRIDL Woking 
Gots [OHARWAN [o-aRwaD [snes Wodking 
10345 JDHANHAR. [DHARWAD Dest. Tender [Woking 
20s [oHARWAR Dept. Tender. Workiig 
3o3t7 [OHARWAN [DHARWAD opi Tender ‘Working 
10348 [OHARWAR [orasWaD DRA ರಂಗ ಂಣರೋ Werke 
20349 JDHARWAR [otARAD [NARCHDRA- KAD Work 
20250 [oHARWARL [DHARWAD [HArENDRA DS TeniecTAT Workite. 
20351-[DHARWAR [DARY/AD. Twacaor ೦೯ರ! Teriೇr Wortios 
10352: |OHARWAR HARWAD [RaMfaPORA Dest Tender Woke. 
(OHAEWAR [DHARWAD SHIVA) KiiDL woking, 
10356 [OHARWAR. [KALGHATGT [BANMIGRTT «Rol Workine. 
20355 [oHaRWwaAR LSHATGL [BANINHGATTI Dent. Tender. ries 
29356 [OUARWIAR aicHaTGr EZ the IGSR Eni? Work 
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ree EU 7 MRDL Worcnz 
CALGHATGL RDU. Woiking. 
10359 (DHARWAR KALGHATGI [DASTIK. Others (CSR Eng, Working 
ocaRWas chart ENG ಗಣ ಗಂತಿ Wore 
[DHARWAR, KALGHATGI KCFPA, Other: GP), Working. 
[DHARWAR- [KALGHATGL [SALAS Dept. Tender Working 
[DHARW/AR, [KALSHATGL WIGATT KROL Working. 
se [ptanwar AGHA) Ding FT [7 
f2oses loanwan aGHATG! Hun vNRISEE KROL wenine— 
036s JoruRWA atcnarer [URUVNAKOSEN KROL wore 
[erraer Ja caTel ವಾಸಾ worine 
10368 Joana AIGHATS! iol Werk 
026s IDaswar GHarG TTT ERD woltne 
10370 JDHARWAR (KALGHATG! [MISHAIKOTL Other IMLAY Working 
sont Jota kacharGl ULKATT en Watiog 
210372 [OHARWAR [xalGHArer [suusArT yasatiars Working” 
9378 [oianwar’ acnare HETSPTE Ny Warne 
0522 [OHARA MATGl Ere Wook 
DkuaWA acarcl [AVARACERT TET Wolihe 
ODE LDMARWAR alCHATEN UGGNAERL Yoni 
[osm Tosanwan i 
ounwar Waning 
0179 [DHANYAR Woding 


Working. 


RWAR 


otaWaR 
otian war Working 
das Joianiss Dest Tanders Working 
[20586 Jonna 
[20287 Jotaswa 
Loses Yoru 
[20x68 [oHARWaR 


0 [HIRENARTHL 
[10392 {0 MIRENARTHY 
[10398 { [NGALAGY 


Other [GoM ek 
10429 ota Sls DWP TET 

0430 JOHARWAR— “Otters (NRDWPY Worklo 
[20421 [oHARWAR, JeptTs Working 
Picasa Joraswar Sets MD wai 
[2063 [ona Center Wankel 
Fines Jouarwarr ert hon werner 


Totter (NRDWPY 


KD. 
[Ye 
oer 
TTS 
[SR Mortar 
[TW Werke 
Tate — 
usa rT wertr 
Husa ki. — Working 
oats IDlanWa usnALts Teen Wartor.— 
20146 JOMARWAS usa Dea Taner Wore 
[ion7 (owsawiR Tuunsats Dep: Terders Work 
lomanwar' uppal Omer CA 4 
1naa9 JOHARWAR vasal: Der Tenders 
nas JO MARWAEY uss DerTendere 
[oanwar Hussar ers ADE] 
10452 JDHARWA usnalli rT 
10154 [DHARWAS UsBALt. Te Taner Wong 
045 JOHARWAR ussaL DesrTendes wor 
1045 IDtanwan Oona Der Tenen Noirs 
0a5e TOHARWAR usealll ADL ‘workin 
20157 (OHM W ATID ವನ Worn 
Tokanusan goal Sher NDMP Terie 
04s Jonarwa usbatil FETE DegtTerders Wer 
k20a60 HOARWAR [HUBBAiU [NOOtvI Dept Tenders Working 
Coe oanvar UTM cot Seri Teka 
L10462 [DHARWAR (HUBBAEU, AYANAL Dept Tender; Working. 
20463 [OHARWAR JHUSBALA] (RAYANAL XRD Workipg, 
[2oia loianviAR ussal ve DiTend Sor 
f2ouss [osAnuuar UBBaL rerACUET Secs NDNPT orks 
Loe punta lnoall usc Ko orto” 
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PTS [HUBSAL Otheis (NRDW). 
josé lo anwar fupsarir omnes NRW Work 
es JAAR lsat. Kapl Works 
10470 JoNAgWAR Jus8Ati Others (NROWPT Working 
71 [DhaiwAr DHARWAS KAlDL Phae Warini 
10422 [pHeswar [oenasAD nin, Pease worn 
0475 fonanwAr ayacon PT Sorin 
7s [Gnas Ro RESTART Wei 
[sree ou MAT ಗ್‌ 
1076 Jcav; (RON ಮು Det Working 
3047) |SanAc. [RON SMAAT Working 
18378 [Gap [RON aki SMART Working 
179 [(GADAG’ [Ron anstacar SMAAT Working 
1o480 1¢anaG on real MAT Werke 
SADA¢ [RON 7 KRIDL — Working. 
[ioeo2{GapAc Tso Ta uaa we 
Fossa Jcsbac on roar Saar ors 
0484 [GADAG [RON larpattt £RDL Working. 
10495 JGAnAG. [non les! kao Work)ng — 
04a [CDG ನ್‌ KROL jerkire 
0437 [GadaG 3 XRIDL Working. 
10464 [Ghose i Deer warns 
0489 [GDC TY] Det Works 
Ho490 (GApaG T KRIDL Working. 
10491 [GanAG TR Working 
19492 Jaap’ kikattl KRIDL Working. 
10493 (SaoAg Me; ROL Works | 
10454 [GADAG— TT Det Working 
F19495 [GApaG ] MAT Working. 
os CA Ie MAaT Worl 
DAC Fe Deri paring 
6 rT Kalo weltin— 
10459 [GAGA ಡ್‌ FTN working 
TY AG Tl SMART Working. 
7 Dest Werte 
10502 TA0A oN Ts EY Wine 
3 [capac oN Dept Work 
0594 JG; KRlDA Working 
DAC on MAT Waive 
10 TT MI SMAAT Workin 
ADAG Row 1 TR ಗ. T 
AC T T ಗ 
1osoe Jo i 
r T 7) ಗ 
NV 7 2 
T 
YT 7 Tr 
Fr T 
7 
T TT 
FT ny 
k 
TT T 
I T 
Tr 
7 
w Ws 
cl 
3 iDAG Working. 
[6 Works” 
0582 [GDC YY Waring 
Ty AC Workiok 
jal [Gal iro’ 
536 AG. jADAG Working. 
AG wor 
054s [Gann ipag- Wo 
539 [GA0AG Ya Was 
G Werk 
g orig. 
ADAG Werkigk- 
Ter Mortar 
AG Wolk 
[ana Wortni 
DAG Werkine. 
AG Wert 
Ed Worini 
Markie 
md Wart — 
Working 
)AL Working 
|GADAG Worklag 
anac Workin 
[Sapa Seki. 
IG Workirig. 
[GADAG Working 
[AoA Sjorkiee 
leaves | —orinn — 
[cana Workin 
DAG Working. 
OT Workin 
[apa worn 
[GADAG Working 
0AG AYorkipg. 
[SADA Working 
[ena Werke 
aon Working 
(Gana ueraron Workin 
[Gans WURTAKOT orig 
Ye UTaxo ಕ್‌ 
ವಂ; uiTasoT Werk 
[onc CURTANOT Wore 
(SADAG [LAFKUNDL [Lakkcundt Private Working. 
leap, [LAKKURDY [aktunc reer Sis stands KRDL Woriiog 
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‘condition 


lenis. AIKUNDE KRDL Working 
10578 (GADAG [sanas [UNGADAL TS Working 
[ETSY EE ಸಿರ LINGADAL KRIDL Woikpi 
Tioseo {Gas [Gana [NaGAvi ROWS Working 
F2os8Jeno, [oa/ [NAGav pate Working. 
10582 IGADAG ADAG INAGAV Private Workin. 
10583 lGaDAG [cacAS [NEERALAG SMAAT Woking 
[20583 {GaDae’ [GADAG, [NEERALAST EDL Working 
30565 (GADAG ; CORATUR ನ TR Working. 
30555 [GansG CORATURT Prats Workioz 
0587 {GADAG SORATUR KROL Working. 
10588 GAD; ORATUR kot Working, 
10589 (Gans [MUNDARAG [SAGEWADY KRIDL 


10590 {GADAG 


Woking. 


[MUNDARAS 


[BAGEWADI 


Working. 


30591 (6; 
10592. [Gana 


yUNDARAGI 
[MUNDARAGI 


Tender 
KRIDL 


Working, 


10593 (GADAG 
10894 [GAD 


[MUNDARAG] 


ihr 


Workin 


Othec- 


—Wertine. 


Tender 


Working 


10596 (GADAG. 
10597 (GADAG 


Others 


Working. 


epee 


lorking 


KROL 


Others 1 Working. 


Working ——| 


ET 
~~ Jsnder 


| Workor 
Wolilog, 


‘others 


Working 


Working 


HALLER 


We 


KROL 
Fender (Srsa 
Tender {Simaatl 


HAUICERY 


hers 


we 
Wotting- 


HAMMIGT 


Tehder 


Working — 


[HAMMISE 


others) 


Working 


HAM 


Tends 


waski 


KROL 


Worklne— 


Forder Sines 


HESARUR 


others 


Works 


HESARUR, 


RID) 


Wolidni— 


(ESARUR 


KRDN 


Wiorting. 


HESARURT 


[KORLAHATIT 


der Sma) 


Working 


Tender (Smeal 


Working. 


[NARAGUND 


[NasAGUND 


[RON 


[Row 


[CHK KAMANNUR 


KEAMANNUR' 


HKKAMANNUEL 


Worka. 
oes1 [Aon Working 
[20662 1GADAG XADL— ಈ 
30663’ lGanag. 6p 
10664 (GapaG [7 working. 
10665 [GADAG Rows Workiig. 
‘056s [ADAG ROWSs5 wortior 
(0687 |GADAG ROWSAS. Working. 
0668 [aapAG ERAEATTI ROWSES Working. 
[20662 leanaG [SHIRAHATTY ROWS: Wortilic 
30670 (GADAG HIRAHATTY FS Working, 
1os7i [spac [SHIRAHATTL [AOARAKATTI ROWSE, Working 
20672 |GADsG [SHIRAHAT KL Workin 
30673 lGanAG HIRAEATTT Rowsas Wille. 
1oe24 {GAaG EH RAHATTL 7 ROWSELS Working, 
30675 [GApAG [SHIRAHATTL ನ ROWSE Workicit 
20676 (GADaG [SuRASTTT (NIKOPPA Row: Woikion 
0877 oaDaG BIRAATT A ROWSAS Yonine, 
Close (Gpac ISAHATT] PPA KROL, Working, 
FT ADAG HEAH Rows: rkios 
206e0 [GaDas HIRAHATTI Fr Workine” 
Loser {Gadag SHIRAHATIY ROWSSS Working. 
20682 Ghbas [SSIRAHATTT ROWSE: Working. 
[Roses teavas [SHIRAHATTE Dharmessls Working. 
206s [GANAS ISHIRAHATTI KRDL forking. 
20625 1GaDaG [SHIRAHATHY KRIDL Working 
oees lGaoag; [otiRpiATT] Te Working. 
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ob 2 2 gana o Ondiitic 
|-10687 .{GaDAG RAHAT BDWS8S Working. 
L106ss {GADAG (SHIRAHATTI KROL. Works, 
10589 [GA0AG— [SHIRAHATT ROWSKS Workiria. 
10690 capac HRAHATTL ROWSE Working 
socgs [oapac [stip atyarT ROWS Working 
10592 [ADAG HIRARATTL ROWSAS Working 
3 [GAAS [kRAHATEL ROW: Woiking 
10624 [GADAG HIRAHATTI ROWSES Working. 
10535 [GADAG JS BAHATTI— SES STC NTT 
20696 [Gal [RAAT Rows Wore 
10697 {GADAS MRAHATTL KRIDL Worn 
(SHRAMATTI ROWSE igri 
[suinasaTT ROWS: Working 
ROWSAS Wolter 
ROWSE: Woke 
[SHRANATT fowsss Workiog. 
[ShnatATT ROWSES joo 
[steatArn ROWSES Working 
(RAHAT Rows&s Working 
AT ROWSRS Yorkine 
[SMRAHATTL FT Workicg 
RAHAT KID Working 
HI RAHAT Rowsk: Working 
Rowsas Working 
ROWSAS Workin 
KH Poti kia 
Rows Workihe 
KRDL Workiiz 
KRiot Workitg——| 
[TN Working 
KRIDL Workiia 
KRU Worklog 
Tye Copeaiie Working 
10720 JGADAc KAIDL Working 
10721 [GAoAG DAS Spar Working 
RIO Wolishe 


ಗ 


Ii] 


MUNDARAGY R 
[MUNDARAG DANTLISHEURA 
MAUNDARA, KALAKERY 


MUNDARAGI 
[MUNDARAG 
MUNDAR] 

MUNDARAG) 
[MUNDABAGH 


Welt. 
Wortihg 
yorkie 
Working. 
lozzg[eADnc NARAGUND Workar 
1o775 [GDA [nssactnp DERNAGHOR —— Working. 
3oreo [CAA Fe ANAK Worsiz- 
ECDRETTS RGN E TT] Wortng 
10762 [GADAG oN LAKES Working 
10783 (GAP; RON IA Working 
cannG oar [HOLEMANRTE Worker 
joes lGAnAc on nD Sortie 
10796 JCADAG Ron TN Wogkor 
Goze [Aon Roi A Workog 
10788 |GADAG (RON. RAURU Working: 
F2o7ss‘{capa op HANTAGERT Working 
[iozso enone Ro ETT Wortlor. 
Froxai lenpAc Row ree york 
oor leaoa hot crea orig. 
ozs teonc ROA TEAL Wont 
[onssfeavne [ome [DAFA Works 
ons Tecc RAHAT ROARAL Sori 
Corse léaonc Shia ET Wodkior 


176 


2 


7 


District. 


[SSRALATT 


10797 IGADAG RDWSES 
T1078 {Gavag JRAHATT RDWSES ‘working 


20799 


(sADaG— 


[SHRABATT 


ROWSE 


Working 


[20800 


[sADac 


[SHIBAHATD 


ROWSRS 


Workin 


soso 


[SADAG 


[SHIRAHATTL 


ROWS 


Working. 


1080; 


SHIRAHATTI 


RDWSAS 


Workin. 


4080 


[SHRANHATIT 


ROWSES 


workine. 


Hee] 


HIRAHATTE 


BDWSS 


Woikiog 


[SHIRAHATTY 


ROWS 


Working, 


20806, 


[SHIRAFATTL 


MIA 


Workine- 


[20807 


SEORAHATTL 


[SHImAHATN 


Roses 


Working 


RDWSES 


Working, 


[SHIRAGATT 


KRIDL 


ki 


RAHAT 


Rows 


Worklogs 


10811 (GADAG 
[20812 [GApag 
3013 (capa 


HI RAHATTI 


KRIDL 


Working, 


(SHIRAHATTL 


Workioer 


sNRAUATTY 


XID. 
Rowsts 


Working 


lose 


[GADaG 


HIRAHATTI 


Gath Financ 


Working 


[BAHAI 


RDWSE: 


—boiklne. 


IRAHATTI 


ROWS4S 


Working. 


[SHRAHATTL 


KROL 


Working — 


werkioe——] 


Woiking 


೦ 


[CALABURAGT 


Working 


[KAARURAGL 


Working 


10923 


cALASURAGI 


iTendec 


Toto 


JAFZAPUE 


Dept'Tener 


Working, 


208 


[208261 
(108221 


IKALABURAGI 


AIP 


petTender 


[kaABURAGI 


DeptTendec’ 


[cALABURAG| 


DéptTinde; 


ETT 


ork 
Workin. 


render 


Working. 


XRD 


Working. 


Pretender 


Worklon- 


DeotTender 


Worn 


Dept Tand 


Working. 


DeaiTender 


KAD 


Workiog- 
Woking 


Dept Tender 


Working 


oot Tender 


Worth 
Worn 


10s 
[106511 PPARGA-SN, 
[10862 | [kooD! 
PPTENTET FT 
[KALABURAG! [BASAVAPATTANA. 
ಪ EET 
ANT TNT 
ಹ seen 
PN FETeN 
HRT Pte 
Dept Tsoder 
Dai Tender 
Freer 
Ud 
TTT 
Working. 
rer FETS 
7 
TT 
Co-operative. Workln- 
[TT To] Dept Yonder. Working 
ENT Err 7 Tie 
10885 KALABURAGI [SEDAM JAKANPALL Dept Tende Working. 
ANTE] Tr [MM Pe eT a 
nS TSE TT 
Hee ET 
Frere FT 
390. (KALABURAGY Dept Tender Working 
ಮ ET 
10292 (KALABURAGL Dept Tender Working. 
10893 {KALABURAGI Dept Tender, Working 
PTET ee 
10895 IKALABURAGL Dept Tender 
FE Fe 
SET [Nee 
\sosss [AABURASL Dect Tender 
ee Fr 
20909 {KALABURAGL DeptTander — 
C0901 [KALABUSAGY Dept Tender Working. 
10902 [KALABURAGI [AFZALPUR Dept. Tender Worki 


10903 


[KALABURASY 


[KALABURAGT 


KEIDL 


ಸಂ 


0305 


IKATASURAG 


[oNcHol 


DEotTend 


Working” 


[KALABURAG 


[CuincHoll 


DeotTonder 


Working. 


20906 {XALABURAGY 


[cHiNckott 


Deot Tender 


Working. 


11K 


10507 (KALABDRAGY [Cinco pGalMADY ನ್‌್‌ Dept Tgnder Working 
08 [KALAGURAGH (GuNcHour [DEGAMADL i DeotTecder king 
10509 [MAABURAS] HNCHOL [SABANPALUI (Soudanest Dept Tender Wokinz— 
10 Ha asURAGI [CuncHot [cect eral Cooperative. Woikih 
20812. [¥ALAGURAG! [GiNcHo IKEROLU [Kondam as DeotTender Working. 
20512 [KALBURAGI (CHITTAPU Dept: Working 
3 WALASURAGY [orrrarus. [AOUAPUE ocho DeptTender Working 
0914 [KALABURAGL [CurTAPU UR adieu Dect ender Wortipe. 
URAG! CHTTAPUR. (MAIGATTL Mera — DeprTende Workine 
10516 (KALABUBAGT [CHAU pentsRooR [Musa ias2 Sn DeniTender Working. 
10587 [kALABURAGL [TAA ರ್ತ ಪರಾಾಾರನಾಟಣಾರಾಾರಾಶಕಾನ ಗಾನ್‌: workhg” 
Fa92ys [KALAGURAGI [CuTTASUR a Co-opentive king 
[ETSTNIZTTTTeT [currarus DentTsnder Working” 
30920 [kh ABURAS! LEvVARGL- DeptTende Workirg 
30924 [kalagunaGL Devaccr DeptTender Working 
10522 [KALASURAGY 7] Dept Tender Working. 
[20923 [kayasusAct [evaRGr Dent Tender Workitg 
[ms euasnacl evARGr DsorTander Workihg. 
30925 [KAABUBAGI eva: DeotTender Working 
[7 [evasct KRDL Wockine. 
VAG! Set Tender Workloz 
[evaRcl KROL workin 
KAUABUBASI DipiTender Workine— 
ATABURGGY ARVRAGI AID Working 
hcaaRuAGI RAG KROL Working. 
[ALABURAG RAG et Tender Workioe. 
10933 (KALABURAGI ABUBAG! KRDL Wockio 
j0ss4 [cal AseAc [sLAsUFACr salar Working 
0935 JKALABURAG ABURAGL Working. 
8 RAG! [seoAM Working 
RAG TT] Worklor — 
[KALABUBAG £DAM Working. 
AGF (CHTTAPUE Working 
CHIAUR Work —] 
CHTTAPUR Working 
[ArzALoUR Wore. 
PUR Working 
[AFZAIPUR ork 
MAND Wok 


ECT7ATETT (ASSAN 
0978 [HASSAN HASSAN Pook, Tender 
9929 JHASSANY ARK GOD Dopt. Tonder 
0580 [HASSAN AREALGUD Co-0reratis 
10984 JHASSAN Dent.Tender 
osezuassan Deot. Teer 
cluassAN Dept Tend 
[20585 (HassAN Deal. Tender 
HASSAN ರೀ 
past.Tender Working. 
[HASSAN Det Tender 
AsSAN Dept Taide Worklog 
SAN Dept.Tender Working. 
10990 [HassAw Deck Tender Workibe 
-fHASSAN oie Working 
Fiose2 Tunssa- Devt. Tender Working 
10393 [HASSAN “IDL Working 
20094 [HASSAN Set Tender Workin 
IASSAN. Sooperatye; Working 
10996 [HASSAN Dept Yander Working. 
12997 HASSAN Dept, Tendgr. Working. 
[HASSAN Japt. Tender Worki 
10999 {HASSAN JARKALGUD Dest. Jender Working 
11000 [HASSAN JARKALGYD Dept, Tender Wcrkina’ 
[22091 HASSAN. [ARKALGUO — bert. Tender” Working 
11002 [HASSAN [ABKALGUO Dest.Tender Working. 
12003 [HASSAN [ARKaLGUD Dept Tarde Working 
nos lHessan JARKALGUD Dept Tender” Wotlng 
4 (HASSAN, J&BXALGUD Degt. Ténder king: 
11006 HASSAN AakalcuD Dent Tender Wortine. 
oor [Hassan Assan Working 
1008 [HASSAN Wssan Working 
T1009 HASSAN HASSAN Working 
ono HASSAN Hassan Sai Tender Working. 
[22014 ‘[HAssAN IASSAN Deat. Tender Working. 
12012 [HASSAN HASAN Dept Tessier Workin 
11913 HASSAN HASSAN (HONNAVARA. Dept. Tender Werkini 
31014 [HASSAN [HASSAN HONNAVARA Dest Tender Working 
21015 ‘HASSAN [CHANNARAYAPATNA [KABBALT [ಕ Devt, Tender Working. 
Azone ltnssan HassaN Kahpal’ (DODDATSTS STAT KROL Working 
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Luo (assan HASSAN Jrartaya TTA cooeathe | Workig 
[24028 Hassan SAN [xORAVANGATA [ —ept Tender Working. 
11019 [HASSAN [HASSAN [KORAVANGALA, Dept Tends Working. 
111020 [HASSAN [HASSAN (Koi Dept, Tender lotking 
sons Hassan assaN [MAGODU eeiarotd Tesco Weeiing 
111022 li WN. (HASSAN IMOSALEHOSAHALLI [Hanchhall Dept. Tender, Working. 
212023. lHAsSAN (HASSAN [N. SAHALLY Ce Onerative Working 
[HASSAN JASSAN [NITTURAY [NITUR Co-Operative Working 
11025 (HASSAN HASSAN [SANAMANGATR. [A KROL Working. 
[2026 HASSAN. [HASSAN [SHANTHISRAMA ರ್‌ Dest, Tender Working: 
23022 {Hl IN [HASSAN (TUR. elur Det. Tender Working 
(028 HASSAN assAN Td Halu Dect Tender Workin 
11029 HASSAN, HASSAN [rarrexere ಡ್‌ Dept. Tender working —] 
[2020 [Hassan HASSAN [ucane TET pet Tender Weriioe 
11031 [HASSAN SAKALESHPGE [ANEMTT arematat Deot Tender Working 
1082 (HASSAN [SAALESHP Uy TS Dent Tender Working 
ASGAN [SANSLESHPUR pep Tencer 
5a [HSA ACLESIPUR Dest Tendor Workne, 
35 SAKALESHPUR i Dept. Feder Working 
10 Tl [SAKALESHPUR anase- pea Teer Wortiog 
os? [Assan KALESHPUR EF Co-Ocants Working 
1038 (HASSAN [SAKALESHPUR iGoo8, Dept. Tender’ Working 
“1099-JHASSAN PUR NAT rr 
AscaN PUB JANG! eck. T 
i083 [HASSAN [SAKALESHPUR (UDevABA ಚಡ Deg Toncer Working — 
1042 [ASSN [SAALESHEUR VALALAATT 'splahal deg Tinder —Woikbie” 
TR Tender 
i inssaN’ JALUR [HUNASAVATL ‘co Operatis Working 
iy RAGODU’ TIT ನೀಗಟೋ' bg 
ATT 7) LDABALU : Derk. Tendo ns 
17 (HASSA! [ALUR TT DepkTendec Working. 
TT TT ರಂಗೇ ~Motklog 
AN TTT r 7 Operate 
assatl KT A g Co Qpuialh KT 
(1051 [HASSAN [ALUR, UY CoOpeatlve. Working 
A [ARSENE TY Dest. Tor 
Wari 
SAN ರ Ti Tender T 
iAN WNAYARA KRIDL, Working. 
assaN [ARSIXERE, [eANAVARA- Peet. Tener [eT 
57 [ARSIXERC. [BANOUR IL Dogs. Tendec Workipi. 
FT VT SUNEN [annerafarr Tender 
Assan aRSIKERE eo Te Working 
ls 7 
TT T 
T 
a r 
T i 
T 
LARSICERE [HABBANAGATTA 
ass! TT TF 
7 ಗರ 
7 
Tender 
ans 7 
7 T 
AN aD T i 
WM TIT Worle ——| 
1053 [HS RSIEAE— MT PANE Nol Workin — 
AN. MUDEA. [Kas (Dent. Tender Mh 
1108s [Hassan ERE AMASAMUDRA ia Dept, Tend. Woking 
[HASSAN [ARSIKERE [ TS Desh Tender We 
| ನ 
T IKERE (OAGUNDA (F nde: io 
[Mosale, IC Working. 
FT UNDA anh [7 rs 
[RSI [KOND| ena, Devt. Working: 
110s [#AssaN i xu Peery Dest Tencer” Working 
ARSENE E sarakere r ‘Woro 
ALU 7 Dest Tender LE 
[ARSIKERE, [MUD iz ಣರ) Dept. Tender. Working. 
Dent Tender Wotkibi 
Det Teta Viol 
De Tend Torti 
Tender Workin. 
Deo. Tandor” Working 
Dept. Tends Workng 
Duo Torder Working 
Tender Wola — 
Dept Taner Woking 
oro Tener | —Working | 
Dept Tonder Workin 
Japsixene Dect Tender Workin 
[ARSENE Det Tener Working 
eva opp, Tender Working 
sive. Dest Tender Working 
eeiui DeptTender Working 
clus prTerider” working. 
Tam Dept Tender Woking 
[BELUR- DeptTendgr, Warking 
[BELUR. Dept ender. Working 
peur ender —workins —| 
Tr hss ou fol. —ortine —] 
Fe eT iva Sept Tarder Wine 
Hassan seus. Depends Workine. 
11120 (HssAN Cau DeprTencer work: 
111g [HASSAN pele Dept Tender Werke 
25122 (HASSAN evs DertTercer Woritng 
123 [HASSAN tiv” [MASAYANAPURE Det Tender Working. 
22a MASSAN. av! ARAYANAPURA PeotTender Working” 
1211125 HASSAN [BELUR NARAYANAPURA Dept Tender Working. 
Lares lnassan iva [avasHatG Demender end 
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Village Habitation 


ain27 (Hassan BELUR Work 
Lasize Jnssan ges Dept Tender ovine 
zo Wass [OANNSRAAPETR rete Woking 
[lass [CHANNARAYAPATIIS y Dept Tender Werklar 

೩ (ausr basses [OHANNARAYAPATHIA 7 Co-operative Woriine 
go Hassan (CEANNARAYAPATNA [ನ್‌ Sorkin 
11155 assan JoMANNARAYAPATNAL DeptTender Working 
32234 Hassan [oswanAvaPATNA Tg 7 Det Tender Working 
iss [Hassan [CSANNARAYAPATNA DeorTecder Working 
‘Fanrss [Hassan [CANNARAYAPATHA 7 SETS Wong 
jis [Hassan [CKANNARAYASATHA KDL Woks 

1inao assaN OHANNARAYATATNA PeetTener ri 
11139 fas [CHANMARAYAPATHA—[OKALEHAHALT 7 DeotTender working 
Flag HASSAN [CHANNARAVAPATNA [AN Dest Tender. Working 
LASSAN [CANNARAYAPATNA —[DAMMANINGALA. ottanaraia—— Dent Tender Working 

31162 [Hussar [OHANNARAYAPATHA DenyJender Work 
[QANNARAYAPATNA —GOWoAETRE Co eaine Workin 
FTN ATM Dept Tender Working 
KITT ETA DentTander Mone —| 

i DestTender Workios 
Operative 


Rs y 
Deot Tender Working. 


SoQgaaive Marking, 


[CHANNARAYAPATHA KER KRIDL. Working 
WAPATHAL PentTender Working 
[CHANNARAYAPATNA Woks. 
PeorTenir Working 
Worklog 
working 
DeptTender Working. 
Secaratie Workow 
Dept Tender Workias. 
DestTender Workin 
Co-ooeatie Working —| 
(QJANNARAVAPATNA DeprTender Working 
CHANN pei Tender 


Co Operatives 
Deck Tender Wicking 
DeptTenier Workion——| 
ntTender Workicg 
Working 
ie ini 

DeptTender Worklod 
Suoperatve Woricei 
Working. 
Woking 
Workin 
Working 
Working. 
entender Working 

Ki Working 
pt Tender iki 
DeztTendir Workin 
[CHANNARAYAPATNA. Dect Tanda | —worite: 
[CHANNARAYAPATNA. XRD i 
ICHANNARAYAPATNAT DaptTonder Working. 
ICHANNARAYAPATNA —[SULASUNDA u DentTender Working 
[CHANNARAYAPATHA JAMBUR ls K. Oept Tender Working. 
[CLANNARAVAPATHA —[KANTARAPURE- Ce-ogsrate Worn 
[CHANNARAYAPATNG —KANTARAPURA ಗನಗ Dirt Tender Working. 
[CHANNARAYAPATNA ——JMATHGHATTA ToOreat Working 
HANNARAYAPATHA —[SANTESHIVARA DepfTender kine. 
JCHANNARAYADATNA, [SHARAVANABELAGULA Dent Tender Working. 
OLENARSPUR [ANEKANNAMGAAD! — Dept Terie Wockin 
HoyENARSIPUR [ANEAUNAMBARD Dept. Tender iin 
[HOUENARSIPUR [DODDASYGATHAVATLT 3 - Regt Tander worn 
[HOLENARSIPUR HALLNAYSORE Dept Tender Wortina. 
11235 HascAN ouenArsipUs ATTEBeLicuT DeorTender Wahine 
zs THnssAN ciEaRsipus KODiHALt Des Terider Working 


[zac lunssan bosses hontai DseiTense Worn 
FETS oumiaRsrUr (ooAsartI ್ತ ಕರೀ ನಟರ? wei EE 


‘Grama Panchayat 3 Village Habitation 


[Er [HOLENARSIPUR [HRRAVANUR, Dept Tender Worine 
[22238 Hnsssn oiENArSLE JraraNasat Dept enter working 
Css TassAN ARKALSUD. (ALADAHATL Dest. Tiner work 
31240 (HassaN [ARKALGUD (BASAVAPATNA XRIDE Working. 
Cner uassan [ARKALGUD BASAVAPATS Pest. Toro Wotilpe 
[ETAT [ARKALGUD eAvADI Dept Tender Works. 
i203 fuassan (ARKALGUD BEAVAD Dept Tender Working 
21283 {HASSAN JARKALGUV. L Dept. Tendet Working 
TT TT NCHANARRTIT pet Tender Works 
as (bcoaN RKLGUD BYCHANAHALUT Ww Coos otk 
1227 (Hassan TENTS [oticcatarty Det: Tercer yorkine 
[EV Tee [ARID TTT (BDARUS Dent Tender Waring 
11239 HASSAN [ARKALGUD, JCHKKAHALLY Dept. Tender Workine- 
11250 [HASSAN [AREA SUD sera DeptTender Werke 
11251 (HASSAN, JARKALGUD Working, 
HASSAN AnaGuD [cancun [caNcocs Troe Ter Working. 
2253 Jynssant [ARCALSUD [sancus [cawccor Dept. Tender Weipa 
222sa [Assan Fore GUA T Dept andr Worse. 
SAN RALEUD [CANALASSST HAT Dept Tevier workin 
ise [Assan aakatGuD [eawALAccny [GAusLcUD Dept. Tender ios 
1257 lHassaN JankatGuo KGADIHALI Ki Works 
AN [ARKALGUD, [HONNVALS JAY Deo Tender Works — 
9 [HASSAN [ARKALGUD i ಕ್‌ 7 
11260 [HASSAN [ARKALGUD. Dey ಸ Working. 
KF ADVI TOIT Duet. Teer Working 
[Hassan [ARKALGUD LENAHAL, (WANA HALLY Dept Tender {Working 
263 fHassAN rere LENT ars Tz FS Works 
TT aGUD [ERALAPURA Dee Tender eT 
265 [Hnstan [ARKALGUD [coNANUE. [eT Wort. 
TT ನ Working. 
3; WALL RAMANA PRN; Tender Work 
HASSAN (AGU ್ಣ 
11262 [Hassa) ARURU Dept. Tenis: Workltg 
UD (ACORAMHALL _ ore 
T ಗ i 
772 HASSAN WALD — ATAU Working. 
iN [vs Dest. Tender Working 
7a |HASSAN ssa g Ty pt Tender i 
175 [HASSAN IN, ATTA Dept, Working. 
FY al BASAVAGATIA Irs sat. Tender working. 
TT HASSAN OWS ows [ye wo; 
78 [Hassan HASSAN Dent, render 
Ty Tone Werkin 
N Ty T i 
T 
ALESTPU work 
HPUR y 
i Ty 
i 
7 
Au T r ny 
T 
7 T 
C WA T 
TT 
A Rl 
T 
AL cl 
VER M7 IKCANSHILOSUR. 
102 [HAVE AGAL [CHINKANSHINOSUR V 
A ic ವ [eT 7 
a [Hav SANA Beet i 
IKOPPARASHKOPPA ಮು B 
Mr HANAGAL 7 A KOFPA Work 
wl MT KRDL 
m) lL Sao Tender Worklte 
T [HANAGAL wor 
AL 
nan JHvER) Work 
22312 [in [HANAGAL Working 
iL [HANAGAL Woking. 
EVES TTT Working 
135 7 Woriing 
FORT LT 
2317 [HAVER Workine. 
328 [HAVER Deot Tender” Werkiog 
aves KADL Woking 
i320 [Havel Workin” 
322 HHAvERT XADL Working 
322 MAVERL Prot Teider Working 
1323 (Havent py e! i 
11324 (HAVER Dest Tancer’ Workin 
AYER Dept Tender Wong 
Ee HAVER Dopt Tender Workins. 
11327 MHAVERL lenge AWorklng. 
11326 [HAVER Worle. 
31229. (HAVERL (HIREKERUR, enರೇr Working. 
520 THaveRr aKcAUS Working 
12391 (HAVER acERUR Working. 
22522 [HAVER HREXERU XRD Workin 
Cisss haven nse Dept odor working. 
11336 JHAVERL TN Sopsatve Dor Working 
1335 HAVER (MIREKERUR Devt. Tends Workine. 
{21235 Havent (HIREXERUR, Dept, Tender Working. 
22337 MHAVERT [HIREKERUE Dept, oki 
{21338 HAVER [HIREKERUR Dept. Tender Workin 
339 JHAVERY [HIREKERUS, Dept. Tender. Working, 
34510 Javea REGAN Dept. Tandor Worknz- 
ser [Have RANEBENNIE WDL Working 
3302 [bsveR ANEBENNUFE [CHEEACURSVATTT Poet Tend Working 
T2343 HAVEL RANESENNUS. [CSKKACURAVATT Ta-operatve DEF Working 
EOE TUT ancBEntiUR [CARKAKURAVATT ದ Co-Operative Dot Working 
iss fever [anEeENNUR (UDDASUDOAPUR Dent Tender Workin 
21336 JHAVERL (RANEBENNUR. [HANUIAAPURA Jbanummapiura tends. Dept. Tender Working 


120 


[ERENT RaNcHENNUS [ARESIDRY isn ರೇ Working. 
[EVETTS ev (RANTBENNDS [HEEeR: lrabidarl Dent Tenter kin. 
31349 HAVER RANEBENNVE. IOVSARAHARATAHALTT T Dect Tender Workin 
11350 llavEAt [RANESENNUS LIOVSARAHARATAHALLT [okaraharathsid Dept Terder Workin 
(322: Have RANEBENNUR [KAKOLA KRIDL Working 
1132: paven RANFBENNOR ropa een SFL Tener workihg 
1353 Mave [RANEBENACR Dept Tender Workidir 
[HAVEL ANERHNUT Deot.Tender Working 
11355 [Hpvenr RANESENNUR DertTerder Working: 
6 JHAVERT RANFBEHNUR Se operative os Workipe 
1357-MHAVERY RANEBEYNGE TF. aot Tencer. wolling™ 
sss [Haya [BANEBENNURT Josie Co-Operative Dat Working. 
HAVER [RANESENNUR’ SUNAKALBIDIEL Dept. Tender’ Work 
11360 (HAVER [RANEBENNUR [SUNAKALSIDIRI Dept Terdor Work 
HAVER ANEBENNUR -opeatie Da [working —] 
FHAVERL RANEEENN UA [xno Deol Tender. Working 
11363 [HAVER [RANERENNGR. ue Ceo Workin. 
Fags [Haven [SAVAHUR [CLMLURASADNT Opeiathe Dor Working — 
11365 HAVER ISAVANUR iclltus: i Working 
11366 JAY EAL [SAYANUR MATTOS Dept Tender Woiking 
[SAVANE TY DentTender orkicg 
[SAVANUE. Dept. Tener Working 
UL Deot Tender Workin 
[AVANUR— [MREMUGUDUR Denk Tandor Wong. 
[SAVANUS HUVINASHIGt Co Operarhe Da orks 
ANUE icckaNc ಣ್‌ Working 
[SAVANOE [aieun Worklng 
VANS. KURUSARRRTRTTGR Working 
SAUANUN 
ಗ [SAYANUR 
KVT7ATYTT AVANOR 
gave) PTT 
HAVER WVANUR 
80 [HAVER HIGGAONT AM Kopos Dendihitordsl 
“1382 [Haven [SHIGGAON ound 
13382 (HAVEN IGGRON heclyartsomanur DepTender 
Fiiass THavenl IGGAON Ny rTTN wari 
11394 [HAVER [SHIGGAON ಣರ KROL Worklo 
HAVER HIGGAON ನ್‌ ರಾಣ Worklag— 
g [Havent Ter ot Tang Woking 
HAVER. \GGAON NitTedss Co-operative Di Watkin 


PNT Sul Tender 
Fsae Jive 
Rusltaven 
Fis Have | 
Fuses {Have 
gv Wolk 
[0s [ava ————] Werk 
2 Haven Kergond MA Wollng 
YT Clcial TUS [TT 
TUT arise] YY Win 
2s HAVEAT FD oni 
Evta eR? ್‌ನಾಗಾಗ್‌್‌ WT Wain 
Pisor Haves shanna FET yarn 
[uss [Havenl dal KAIDLPhatd. arog 
Frans [ruven hehe Fodiol MA F 
21020 [Havent [ounraratan [TUES 
11424. HAVER MLA 
Ty MA 
78 JHRVER Fess 
VEE 
11425 HAVER 
FT TTT 
[EVTFFRITYET MC 
11428 (HAVER ್ಲ ಖು 
21929 [Haver Kardei (arrr FETS] 
(ENT NN ನ್‌್‌ aio hazed ang. 
[ETEU rT F oper [es wos 
12422 Havent ver Jancsrancr apa wee 
12433 |HAVER| RY Private Weckipg. 
11434 HAVER (HAVER! dec2015: Woiking 
1143s HAvERT aver RDI hee won 
HAVER TT ೦೦ನೇಯ Workin 
FTAA TT TYTN 7 de 
ras Haves ve [oY well 
32439 havea Haver Weikina: 
A CVT Fl 
r1sat AVERT EST wel 
gar [paves ar wore 
EVEN TVET ET TE ai 
nes aves ver ಧಾ Wr 
22e4s Mavis ver 2 wong 
[Kerra rT TET Fr] oni. 
21ai7 [Havin AVERT ಇ wd 
1348 HHAVERL [LAVERY 5} Working. 
11443 Hay [HAYERL Rivate Working. 
13650 [Hover ER EET i. Tye 
esr [HER ver rose FD Workog 
(HAVER HAVER! KRIDLPhase-1 Working. 
Finass aves veri rT ROP wen 
Fass var ve Fon [ನ್‌ wane 
acs oun ave ನ್‌್‌ ನಾಕ್‌ 
37286 HAVER avin — [vals Coens Workios 
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122457 (HVERL ven NUALLI arava > Works 
[es [HAVER (RAVER [KANCHARAGATTI TU ರೀ Werkidg.. 
Suse HAVER AVERT [ANCHARAGATTT MG Timp? Kl Workius 
22460 HAVER AVERT [KASuAGI [KARIAGY Zo Operate Working, 
[ESTER NT aver aac Fo ಲಲಿಧೀಣೀಗ wong —] 
inae2 [Havent AVES [TENANT hi Pivot 
Tass fuses ven [ean FETTES] Working 
nes VAVERL uve orars SAT 7 Working — 
ies wen Av FSS Woking 
es [Haven Aven ol nsrar aipt vase 2 [Working 
1ag7 (tiavzal aver wre RID Phase.2 Work 
cs [Haven aver loka: KRDUPase2 Worl 
1106s [Haven avea diner MLA Weng 
ERT sven i. Kr Wong ——| 
571 JHavER AVERY NM OVS working 
sha72 [HAVER HAVER uous [ನ್‌್‌ Wetkive 
ers Ave sven Se] AID Pease... Horne 
[2124 Havnl ave ಕ್‌ NA Working 
si7s [Haven ave BUDASATT ciel MA Weine —T 
[11276 SHANERY [HAVER SANGUR IDidegur KRIDL Phaze Working 
TV NGUA Tp Worklog 
RENN UR cae Reais — 
neEESUR [ASALUS [2 Working —T| 
TE NT [TSS Working 
J ಸ ER _MlATund. Woos 
mexeRus: Na ಕ್‌ 
AERA [ANAL [ra lA Fund. working —| 
(REKERUR ETT Fe Sgt. Tender 3558 | — Working 
JH RENERUEL [anal ಕವನ್‌ workio 
VEL JtsBEKERUR. CATT IS CoOpermti. Workdok 
“i187 lave RExERUN OGM kcpes Phase 7 
TTT REKERUR [SURADNGTIT roabitonds. Pant Working 
RI [cs Di hoss Working 
ivER RUE I T IpGan Working 
MT IREKERU ANAS dor 5555 o 
AVERT TY L TPGnni Work 
T Ul TW ನಿ 
“2024 [HAVER REE attve ur Taio Phase Working 
T KRDL Phais:2 ork 
iisé (HAVER (AENERU [ANSASHAYY TU Walking 
97 (HAVES, EAU arn ronchur F Wakiog 
TT Ek CNT 5 KRIDLE Working. 
T 73 rel ur working — 
Tp Grant Workin 
Rr i T ದ ri 
7 7 
T 7 7 
7 
RUN 
I 
raven IBEKERUT Ty f T 
T TY 
T 2 
MT T p. 
TY 
T 7 py 
1 
Tl NAHALT ಯ 
T a YI Gan Working. 
UR LAGAMBL KAYADACHT — T Workin 
TVET REKERURL [kipAGAMSL [shrarent Grint F 
ET AL [5 ial DL Phased Working. 
2s HAVER TY 1 Menke Work 
IVER NACE ANTS — [Adan — ್‌ i 
saz TF Co-Operative. Working 
RL UR TONY alanatond AOL 5CP/TSE Workine. 
[nANEBENNUR. NAEANAYONDAT ಸ Dt Phose-2 working 
153 T NUR KRDLPhas3 Working 
T BENNUR re 22-2 Worl 
Aven [RANEBENNUR WEAKURAVATHT ale chandogire der 2065 [— Work 
EHTS ANEDENNU i MRIDL Phase Working 
FT T NUR 2: working 
ven NUE sateers Phpse3 wotkioi 
i alas Rot Phnsc-3 Workioe. 
InaNEDENNUR sans H 2 Woh 
RANEBENINUE- 
ENSUE Working. 
eae TN TENT 
[SHTEArTTT [RANEBENNY Workine 
sas [HAVER [RANEBENNUR- Worklne 
Snes [HAVER JRANEBENNUSL ಸ Working 
[isas [uavest RANEBENSUS Operate Worklci 
11506 Juve ANEDENNUR 7 Yorkiog 
“asa (HAVER [RANEBENNUE 5 FL ase Working 
Theat [Haven [aANEBENNUR RID Phase-1 Working 
[EVER eTSTeD RANESENNUS Cooperate Workinr 
11550 [AYERL [RANEDENNUTT ಬಂಧಂ. Worine 
Pnsss (Havent [RANEBENNUr, Gp Voki 
552 Yiven [RANBENNUR- RRL phe Woking 
1553 [AYER RANEBENNUR KRIDL Phas: Working 
sages NMEA RANEBENNUR KiouShase3 Working. 
f oven RANESENNU Kab Phases Working 
“sss Jiven [RANBENNUR KRpL Phase 3 orkiog 
557 HAVER [nANSBchNR [ನರ್‌ oiting 
12558 HAVERL (RANEBENNUS [KODA — JRODNALA2 CoOoeratve Working, 
Ci1ss9 JHAvER [RANESENNLS. JUNGADAHAILY XRIDL Phase-3 Working 
2560 Havent [RANEDENIIUE [koePeun Fil Working. 
[Er T NNUR [MAXANUR KR Pras woking 
[EE rere? —[panenennion MAAS TR Cooper Workioe 
[11563 HAVER] (RANEBENNUR ANANSI (Mena shirahai KRID! Phase, Worting 
12564 [HAVER RTT [MALASAYKANAHALLL ‘menatal’ rip Phase Working 
21565 [HavERl [RanEBENNUR [MACANUR KT] Torr 
[21ses (Havent RANEBENNUN ecole. RRB oe 
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Lxsss7 (Haves! [RANEBENANIS MEDEA KBIDL Phase-3 Working. 
ses [Haven RANEBENNUR [SUNAKALSIDRT ಗ KADL Phaze 3 Working. 
ses Haven RANERENAUR uN MINAKETT el 7 Welkind. 
21570 Haven [SAVANR [HREM ARAUATT (chiikamarlinoi 2 Working. 
Lez Hovis ANUR KT Working. 
aves] [SavANUR TE Woking 
11578 [Havel SAVANU NIE Working. 
isos Tuaven Jsavssue Te Workios— 
11575 HAVEN JAVANUR FRiDL Phere” Working. 
76 HAVER” [savANUR TrADL Phased Working 
22877 [aves [SAVARD Sp ನ್‌್‌ 
57 [wavenl [SAVANLR [EN Working. 
Aves [7 Workin. 
11560 Haves [SAVANUR [3 Workice. 
8 {HAVER TsayaNus [7 Woriine. 
Fre (SAVANUR [7 Woking 
21583 Jaye SAVANUB [52 Workloe. 
ssa [HAVER ANU 65 Woking. 
Fiisss [haven [SAVAN [SnAPADRET 7 FRDL Pires. Working. 
Insse |HAYEH [SAVANUS [reco Halu Fakir sacaoT KRDLPhaLe:: Working. 
1582. HAVER AVANCE Tl anda Keio Phase2 working. 
E IVER [SAVANUR Il [savoor RID Phasc-; iorktig 
19 [HAvERI NUR CGGHAL re FF ‘cp Workins” 
vent NE r Te Wore 
591 [HAVER [SAVANUR auvar [alse % [7 Workin 
21592 [Haven ion] Ana [sacs [7 Working. 
Fiasas|uavesr HIGGAGN F Worine —] 
11594 [HAVER [suiGGAON ANNU eANNUR A Working. 
595 [HAVER si 
HGGAON [CHaNpAcUR 1 KAID\ Phasa1 Worlne” 
22597 Havent AON DKUNDASL Te Working. 
HAVER [SCS40N r FRIDL bias Workioi 
99 [HAVER [SMIGGAON [REMALLUR [Santeonr ARID Phave-7 Working 
11500 JHAvEn [HBEMALLUN KI Workin 
Aves [sHicGAoN ahatl [eT 5 Worl 
21602 (HAVER HGGAON [OTANI [HOTANAHATT [2 Worklog 
vent BTN i 
[sHicGAON vicus [72 Working. 
gos Havenr TT KONANAKERT T 7 rare ork 
VER [succAoN [LONANAKERL atkanstat kal ೫ Workiod. 
IT WONANAKERT ns RID Phase? rin 
1608 [HAE 
T 7 
TT EF r Work 
T @ FT 
hase: 
T Ti 
ET r ri 
7 7 T 
Rl 7 YY ವ iin 
TY 3 
TT EF 
T 
ANAC 5 i 
7 T ¥ 
7 
T7 7 
T 
AGA ADI [KALAGUODL CoOoeciie i 
vi [NOPPARASHIFOPPA ive Workina. 
aves! 7 PE Workine” 
i [HANAGAL [KARAGUOARL [MAHARAPETE ali Working 
33 VA CoGparative Working 
as Jia l asad. Ky Watkin 
M [OHINKABASU edoonie Working. 
11637 [HAVER TY i 
TET RANBIR HORNATTL [xeremalsoura 
JHAVERT UA (ABALUR lagond 
11640 HAVER ADC! 
[avaoGt [CHKABASUR [CHUEABASUR. 
TT [CH CKABASUR 
at 7 ಕ್‌ 
[HANAGAL ALLA UR aapur Woche. 
WU (UAL T Working. 
HawaGa A [adur Tl Watkins 
[HANAGAL [AKI [aki Dai. Tender Working. 
Haven SAL LADAKATIT HDL Work 
11629 [Hevea HANAGA TT a} ನ್‌ 
[asso lhaves MANAGAL HWA [anteshwar KRiDL Working 
7 A Dapt render Working 
HavRt Ere 7 CEST Deot.Terde Wolkiu. 
Have. HAMAGAL BACHavALU chranali Dept-Tender Worithe. 
L [BACH Dept Tander Working, 
11655 [HAVER HaNacai ut pine 
11656 [HAVEN HANAGAL META” [HRV Dept Tender Worl 
Fanss7 Haven HanGAt HEERUE. Dept Tender Work 
uss [paver JHANASSL ಕ್‌ Working 
11659 HAVER HANAGAL 7 7 [chirkert Dept Tender Working 
Avent JHANAGAL ExANAG y apt Tend Working. 
Avent JHANAGAL DeotTender — Working 
21662" MAYER JHANAGAL cRUR anumar Dest Tender Working 
12663: HAVER Anica (HONKANA oars meerensr Workin 
[use {Haven aNaGAL Ty i Dest Taider Working 
11565 (Waves [HANAGAL Nr] [arercoos Devt Tord. MWoitine 
ees HAVE! HANAGAL uttarTI [Hasenatad Dept. Tender Worn 
31667 Haven HANSA El vail Dapt Tender Working. 
1668 [Haven ANAGAC [ANCHNESRUE [snctirezsor FIDL Workin. 
2169 [HAVERL HARAGAL [KANCHINEGALUR- Kanchinezslur” Dect. Tender Workin 
[3e7o- paver MANAGAU [rasAGUDaB! (ಲತ Cast Tender Working 
err Haven MHANAGAL ARAGUOART FT Deo Tender Workin 
32672 [HANEnL [HAHAGAL [ARASUDAR ಕರಟ Dept Tener Work 
3 fHavee slaNaGA KARAGUDARL ನ್‌ Dept Tender worldne. 
11574 (HAVER [RANAGAE The AVARAKOEPR [Byatanst Dest Tender Working 
[ners biavenl ANAGAT [ELAVARAKOPPA Dept.Tender lorlins 
1 aga EECAVARAKOPTA. (ಪಂಟ ಗರತ bent Tender Workin 
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‘Sno [District 


JHAVERI 


Agency 
Dept. Tender 


Condition 


Dept. Tender 


9 [HAVER 


Dept. Tender 


ನ್‌ 
Working. 


[HAVER 


Working. 


Dept. Tender 


Working 


[HAVERY 


‘Co-Ooerative 


Working. 


JHAVERL 


SP 


Working. 


[HAVER 


[Sudazatatoop 


Dept. Tender 


Working. 


[HAVER 


[waradur 


Dept. Tender 


Working. 


[HAVER 


Dept. Tender 


HAVER 


[savicerl 


(HAVER 


xadasherinal 


Jangivakooos 


pudur 


HAVER TRANESENN 


BENNUR 


RANESENNUR 


RANEBENNUE 


Dept. Tender 


EBENNURT 


JHAVERL 


RANEBENNUE 


1.772 [HAVER 


BENNUR 


Dept Tender 


ANEBENNURT 
ANEBENNUR 


[CHALAGERI 


KRIDL 


Workin 


BENNUR 


Rl 


Co Operative Dor 


Working. 


NNUR 


KRIDL 


Working. 


ANEBENNURT 


[SuDaUR. 


king. 


(RANEBENNUR 


Dect. Tender 


Working. 


[RANEBENNUR 


urabev 


Co0perative Det 


Working. 


7 


Hanurmapurs’ 


[RANEBENNUR 


Dept. Tender 


—T eet Tender Torin —T] 


Working 


HAVERI 


RANEBENNURT 


[cudaihals 


Dept Tender 


Working 


HAVERI 


[RANEBENNUR. 


alec 


Co-Operative Dot 


Working 


11784 [HAVERI 


[RANEBENNUR 


[Kunabevu Gnd 


Deot. Tender 


Workin 


11785 [HAVER 


[RANEBENNURT 


\Kakote. 


Dept Tender 


Working. 


1286 lHavenr 


[RANEBENNUR 


[Kamadc3 


Deot. Tender 


Workine. 


47a 


RAMIEBENNUR, 


‘Gramia Panchayat 


[caRUR 


KRIDL 


Wortine” 


[ 11787 [MAVERI 
iy7ag [HAVER 


RANERENNURT 


[KARUS, 


Dspt Tender 


Working. 


1289 [HAVER 
[ 


RANEBENHURT 


FEVETi 


Dept Tender 


Workias 


ver 


[SANEDENAL 


[KODYAL 


Dept. Tender 


Woriite, 


PETE 


[RANIBENNR 


[KOPPELUE. 


Co-Operative Do 


Wolns— 


21297 IHAVERL 


[RANEBENNUE 


[kUppEruR. 


Dept Tender. 


Workin 


3 TN 


[RANEBENNOR 


Jun: MT 


Dect Tender 


Working. 


11792 [HAVER 


[RANEBENNUR 


NGADAHALLI 


Co-operative Dot 


Workine. 


HAVER 


HTT 


Dect Tender 


Woriine. 


11796 [HAVER 


(RANEBENNURT 


Dect. Tender 


Work. 


~ar7oz Haven 


[RANERENNUF 


RIDL 


orice. 


VER 


[RANEBENNURT 


CeOoeative Dor 


Workite. 


11799 IHAVEA 


[RANEENNURT 


Dect. Tender 


Working. 


[Havel 


RAERENNUR 


Deot Tender 


Working. 


[RNFBENNUR 


Deo Tender 


fee 
soy [HAVERL 
1802 HAVER 


Fizeoz Havent 


[RANBENAUE, 
Tl 


Dept. Tericer 


Workin 
T 


Working. 


11804 [HavERI 


Co-Opentve Dor 


Workine 


1285 [HAVER 


Deol Tender 


Working 


[1806 [MAYER 


Dept Tender 


Working. 


1180? {HAVER 


KFIDL 


Workioa. 


KAD 


Woriinal 


KAD 


11508 (HAVER) 
HAVER 
1810 (avERL 


RI 


Co-Operative Dot 


[HAVER 


[kunimelihall 


Dept. Tender. 


(HAVER 


KUNIMELLIHALLI 


HAVEL 


KURUBARAM ALLE 


curdbararcafior 


Dect. Tender 


32ars [HAVER 


MANTRODI 


HAVER 


[MANTRODI 


ee 
Fiasiz MHaveRr 


[HAVER 


Dept Tender 


Dept. Tendrr 


820 [HAVER 
11821 [HAvERT 


KADL 


HAVER 


Dept. Tender 


HIGGAON 


11823. 


AVERT 


A 


[suicGoN 


[118251 
[11826 \HAvERL 
21271 


GGAON 


HIGGAON 


Dept. Tender 


MHIGSAON 


Dept.Tonde 


yok 


11857 (HAVER 


11856 [HAVER 


a: 


KRIDL Phase: 


Workinel 


[SHIGGAON 


Dept.Ténder 


Works. 


[vANAHALLL 


DeciTender 


Worklog. 


[SHIGGAON 


(VANAHALL 


Debt. Teniiec 


Working. 


[MADIKERY 


QENGURU 


Dept, Tender 


Workiar. 


Wortor 


IDIKERY 


[KUNDACHERT 


Dept.Terider 


Wosing. 


MADIKERL 


MADIKERY 


[NAPOMLY 


[SOMVARPET 


Es 


Dept. Tender 


[SOMVARFET 


SOMVARI 


Det. Tender 


[SOMVARPET 


Dept Tender 


Dex Tender 


[ANMATHY 


KRIDL 


Working 


HENMAVYANANOTE, 


working. 


11875 [KODAGU/ [SONNAMPET Brot Tender Workin 
1s7s KopAGU [SDoasus Dept Tender working. 
1a72 KODAGU [HTH MATET Yo: 
“11878 KopAGU [UAEANDURT Dent Tende Worting. 
2879 |KooASU (MADIKERL A200 Dect. Tender Woking 
ETE WADIKERL PERAIE Kyndeicsdi Persie KEL, MWorklni- 
18st (KODASU LOMVARPET [SHAMIVARAS, [shanvarsarihs Ct Terie Woe 
1882 roo [SOMVARPET [svincopea Suntiiopr: Dept Tefder Working 
FT GU per RUVTHOKLU- ie Dept. Tender Work] 
iiss (KODAGU IRAPET [GONIKOPPALY paot Tener Worliig 
12885 [KOLAR (BANGARPET. [ALAMEAD: JOTAEN Fontus Water Pvt, Working” 
FETT ri [BANGARPET FontusWatorPvi working. 
1857 (KOU [BaNGARPET Eontus Water Pui king 
11988 [KOLAR [BANGARPET Co-ocerative Wording 
Zise9 rola [BaNGARPET GR (mint sual Working. 
isso folie [BANGARPET parla Sorin 
11851 KOLAR [BahGAnSET Fetus Water Fie Wortine. 
[Er Ti [BANGARPET ARIDL-69 Working 
[Eres oer eanore en 
11254 [KOR ETT (BOODNOTE CSR [mlot ada} Work 
11895 [Kolar [BasiGARSET poopioTE Fonts Water Pvt workine 
[ko pANGARPET poooxorE [MARADANET Fotis Water Put ki 
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218s? KOLAR BANGARPET IK A Sai Water Pvt, Lid. Working. 
nese [kolAn [DHONIMADRET [7 ?, 
28so rola ARFE U [DoNivADASU Sai water Put Ld Working 
2sco (Kolar BANGARPET HON T Fontus Water Put Working 
R. PET [DHONIMADAGU_ (POLENAHALLL Pvt, Working. 
F Tl 7 KARASONATTIT Font: Water Put Werkine. 
olan ARPET U savas Working 
Lizsca kor ARPT [DHONIMADAGU [BHUVANIALLL R Working 
ss [Kola 173 TTAMADAMRNGATE [eoDAGURiK. Dept Tenders Working 
2oce [ron 773 [CAKKARBAND KRIDL-59 Working 
oar ತ [oar Pat Tender Working 
3 [GHATTAMADAMANGAA 
2909 173 roRuRU Deot Tend Woking 
ols — [Sarr Working. 
kor HATL Natal —[GHATTA aM i 
12 [ol oF HATTA KAMADENA HAUT scconiactor Working 
WR. Ta Tenders Working. 
WE HAT R IY 
DeptTenderz Working 
7 

VI DetTenders Working 

Tl 

7 7 DeotTenders 

22 [KOLAR E 7. Working 

3 [totas 
Tl Dent Tendec’ Working 

NORAHOSAHALLT 
27 

LE Working 

TY 

T7 
TE 


Co-Operative Working 
U Co-Operatis Working. 
Dept Tenders Working. 

Dept Tenders. Working 

Working 

Dept Tender Working 


Dept Tenders Working 


Dept Tend 


HT Ragavends 


Dept Tender: 


DeotTend 


KRIDL.53 


KRIDLSS 


KRIDL 


DeptTende: 
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Grama Panchayat 


[myRAsaNaHAuY- 


CSRcansra Bort 


L2oos'IxorAn [THRASANAKATLY” 

122003 Joan ora THRASANAHALY Gg (canara Bank Waring 
12010 [KolAA oA IHRASANAHALCY ರೂರೇಾಂರಂದ Working 
2084 (olan olan YALANUR KRID15 Working 
2012: [Kota frog RPT Munsat.0. 

otaR ose uuoavapi pt Tender 
2013 [kos ora [UDavaDl DgptTenders 
OAR rou MUOAVADY Dept Tenders 
12048 [kolAR olan (MUDAVAD! Dept Teriders Working 

Frantz Kotak rouse. CAVA DeetTsndess 
joie tour oan. kaiol-63 Work 
12015 [toa Joan PaptTenders Working. 

{22020 KOLAR [roar Dept Tendels Working 
12024 [tole roar Bau Worklog. 
32022 [KOLA oan 

EFSrErert oA Dept Tenders lorkine. 
2024 (rosa. {Canara Sani] Workin 

5 KOLAR. otag Dest Tenden. Workioc— 
12026 [rola rota GRicarare Sori Worklng. 
32027 hola. apt Tenders Workig 
ons [tora er ars Bar Working 
“12028 [tol Dept Tenders Working. 

[22090 kos Dect Tansy Worklos———| 

[22091 Kolar [Kor DuprTendes Working 
12032 [oR DeptYenders Working 
22035 [KOLAR oan 7 Working. 

oar oR KROL World 
22035 [KolAR kalo Working. 

is kota ous’ ene Worting —]” 

oA vapacuny Dept Tenders Working 

3; (z Works ——] 

19 KOLAR rou U CSR (Canara Berid Working 
2040 [rola [VADASURU ra Ea Working 
32041 [Koln oan’ Cf Worhing 
fous (OAR aoacUa Dept Tenders Working 
12043 AK ADAG UU Working. 
1014 [KOA oar Riles Worn. 
[Koln [VADAGURU (Canara ar Wotking. 
2044 TS Tl [DRUMALAKOPPAL [2 Worklns— 
ora ous (ADAGURU T Sul Sol Water Working” 
eva [ur T ಪಗ 
A 7 nics 
io KOR rr ol 
T 
L TT rine 
7 Ty 
T 
Ty 
TY 
T 
7 T 
ನ TFT 
A 7 
7 
T S 
LAr HIKATHIRUPATHT (ATIAXOD! — T 
MALUR OANAVANAEALY Dept Tender. 
KOLAR UR INNEHALUT ent Tenders” ik 

4 KOLAR [a HAY [DUDUVANAFALIY Working. 

“ors [KOLAS. [MALIN Det Tendet 
oA DNNEHAULT AKANATAIIY “peotTenders Working. 
Im MT cl 
12078 (KOLAR MALUR T DeptTendérs ork 
[KOLAR [DINNEHALLL YeLesaNoRA ar Workng 
[MALU GE —onsacun Deri Tide. 

208 [tol TT l 1EAD ALUCY 
3aosz [tora KONDASETTHALL [ANEPURA DeatTecderz 
zon3 [Kola [aun IX 

OLA VR NDA ರಗ್‌ 

Frater HALT [CHINAPA GANAHATLY 
12086 (KOLAR [AUR MT uy evi Tenders i 
12087 HOUR roo: MT] ) Y DeptTendert Work. 

Tl CAVE [ANINAITTANAHALTT KRISS Working. 
1208s [KOLAR [MatuR TT Srl M/S Itai Workiar. 

2090 [roar UR NUTAVE M7 Tl LMS Ital 

[KOMMANAHALL 3 

32092 [KOLAR- AUR Dest Tanders 

120937 OAR ALUR. [NUTAYE 7 NRIDL-69 Working. 
Yolas (Malus. WAVE [PHORALAKKL Workre. 

22055 [rola [aun onus Gry canara Sori Working — 
22096 [HOUR Tavs. [RAUENAHALUT [MUTHENAHALLT SA Canara Baric Working 
2097 ltoraR ulus MAHAL [RIENAHALLY bank Working. 

Ikotas aun SHS Detis Pus Weiting™ 

{2093 [KOtAR ENT [SANTEHALLI Tenders Workin 
3zioo Kou MAUR [oAnTEHALLY [SANE HALLY Deot Tenders Working. 
1201 loan ET [race (7 Dzot Tend. Worklg. 
12102 Wor ALU [race Dept Tenders oking 
22103 HOLA REN [rare TEKAL DetTendars Working —} 

TNC [MALUR [rae [VEERARAPUTHRA DestTendere Working 
1210s lkOtar haus [HORNATALT Y Dept Tender Working 

12106 KOR [Malus [THORNAHALLT orpt Tenders Working 

lkotag NIT FsuNAsL VARA MANGA R/ Carats Bac Workie” 

12108 HOiAR eT [TRUNASY GafCanars Bank Working 
12105 HOR RT [RUNS Deg ders. Woridng 

£ ikotAR, [MALUR TT Dect Tenders Wercine. 

Izu kota Rts [RuNASt Dept Tertets ಕ್‌ 

faztz [kolaR alos [rRuNast GR cipars Bar Working 

Luzon acu HTT Cp/Cra back. Working 
FEN orn MAUR FrRUNASL Desi Tenders Working 

ons frou MUL BAST ESET R icanars Bari} Working 

ane roar. (MULBAGAL [AMBIKAL Dest Tender. Working. 
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[KOAR MUBAGAL AMBIKALLY [SOLLAHAULY KRIDL-€9 Working, 
[KOLAR [MUIBAGAL SAMBIKALLU Goats Working. 
KOLAR. MULBAGAL [AMBIKALLY DeptTenders Working. 

7 JMulsaGal [AMBICALL NaDasPALl Co-Operatve. Working 
ner roan MuisacaL [ANByc Dest Teens ori 
{22122 lous, [MUL BASAL [AMBIKALLU [AHA Qept Tenders Working 

IR [MLL BAGAL [AAVANL (AVANL Dent Tenders. Working 
12126 loth [sULSASAL [AVANT [ceo aOR DentTenders Workine. 
12125 (KOLAR utsncAr aN kDLS9 Working. 
FETA [UreaGAL [AVAIL  GUrTaHAUUT [TET Wolfie 
22127 lkotaR [MULBAGAL [SYRARUR- [SYRAKUEU Depitendec Working 
Poze Kona [MULEASAL [BRAS Tendo working. 
— [BvrAxuR ‘Co-Operative Woniig 
12130 [KOLAR [MULBAGAL (UR. L SeOoeraty: Working. 
32132 [roUhR utsAGAU RACUR KRDLSS Working. 
213: [MULRAGAL (BYPAKUR Dept Tenders. Working 
138 OUR uaa (DHULAPPRTT Bu Dept Tenge Werte” 
22134 [kota [AULBAGAL DHULASSA Dept Tender Working. 
122135 (KOLAR. [DULAPPAL ALLY Dept Tenders y 
6 KOLAR MULBASAL DHULAPPALLL VELACHEPALUL Dept Tongs: Working 
[KOLAR IMULBAGAL GUMMAKALLT pT Yallaps Ho 
22135 Kola MULDAGA [SUMMAEALLG Dept ergs [Woks —] 
Pimas lows MULBAGA YADLSS Woriieg 
[MULBAGAL XRIDL- Working. 
TeptTendere Woking 
KROL, Workin. 
kal” Working. 
Neravandoes. Working 
DL Working 
rT wats] 
Grin sos 


Working 
Working 
‘wo 
—Worklns— 
TTS Dut Tends ork 
[CHIKXAGUTIARAG cs (conare tap 
ನ DTA GRC 


Wotklor” 
2 \Wodtin. 
BYRAGANAHALUT byioth Working 
BYRAGANAHALLY Byragonaos i Working. 
ANAHA [chotorizoall Working. 
Kolas [SRINIVASPUR SYBAGANAHAL Kothahudya Nuptech, Morkios- 
[223s [rors [SRNVASPUR [BVRACAHAHALLY Jptelle [ 
KINNASPUR [BYRAGANAEALL ica Working 
SRINIVASA [palaSaMuR const 
SHINUYASPUR [OALASANUR ಮ 
RINIVASPUR Alaribosir 
RINVASPUR. 
INVASPUR Tl Worn. 
RINIVASPUR Thin masardes Workicg. 
RI Working 
IRINVASPUR SOS | 
RINIVASE Wokiog 
Working 
Workibe. 
workin 
[SRINIVASSUR dsm Co Working 
12209-[(OiAR RINIVASPURT RD weit —} 
12210 (KOU SRINIVASPUR. RIGEPALLT kRIDL-68 Working 
12211 [KOLAR [seiNivasPUR [Kooi Nuetech Working. 
{22212 [KOR (SRINIVASPUR. DAL Nvetech Workin. 
222s ola [SRINVASPUR. [KOCRIGEPAULT Huctech Working. 
KOLAR. [SRINIVASE LI. [KooRiGEpauty [ctor Workin. 
[1221s {ros INIVASPUR Intel Working. 
12216 [KOR [RINVASPUR Rioteck Werks 
KOVAC [sR INvASPURL Intel, king 
[i228 INOUAR [splNivasuR. Nberich Working. 
12219 [KOTAR AINIVASPUR Netoch Kg 
32270 (KOLA (SRINVASPUR FT Woking 
[Er KOLAR SRINVASEUR Nustechr Workin 
12222 KOR YNISESPURT Nortech Working 
22223 HKolAR, (SRINIVASPUR KRIDL 69 Working 
[22224 KOA (SRINMIVASPUR Nuetech. Workin. 
ams tous (SRINVASPLS. PLASURUKOTA e. tersorrasiocal Nutech cine. 
[ECAINeT SuvivAsoUR [PuAGURUKOTA [psncisaricali “Riots Working. 
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[SRINYASPUR 


CR 


Working. 


12228 roar 


RNVASPUR 


Hyistech 


[NF [KotAE, 


[SRINVASPUR 


[RAYLAPADU 


kaD1-63 


Working. 


SRNVASPUR 


[RAMAPADL 


Huelssh 


12230 koran 
KOLAR 


[SRNvASPUS 


Huctech 


Woriine 


Torr 


[SRN NVASSUR 


KRIDL-£3) 


[KOA 
colar 


INIVASPUR 
[SNIVASPUR 


Worked 


Kaloi.63 


Working 


JAINIVASSUR 


Saf Water 


Working —] 


(SRINIVASPUR 


xaiDt-53 


Working 


AR 


SRNIVASSUR. 


Pavavaran 


Working- 


[KOLAR 


INIVASPUR. 


Water 


Workihe 


(KOLAR 


(SRINIVASPUR 


Nuetech. 


Working. 


[azo lous 


YNVASPUR 


Huetech 


Workias- 


[KOLAR 


SRNIVASPUR 


Workind. 


[olan 


Kaiot-63 


Working. 


[KOLAR 


Nuetéch 


forking” 


[KOLAR 


ET 7 
RINIVASDUR 
(SRNIVASPUF. 


KRiDL-63 


Working 


[22245 kolAR 


Sai Water 


Workin. 


[xotaR 


J 
RINNASPURL 


CKNIDLES 


Kg 


(KOLAR 


IKOLAR 


Deor Tenders 


Working. 


DeptTendec- 


Wolklns- 


KOLAR. 


Working 


(CHER ANKANDAHALLL 
7 


Dept Tenders 


Working. 


(CHIESA ANKANDAHALLL 
ICEKA ANKANDAHALLL 


Dept Tender 


Workine 


[CHA ANKANDAHALLI 


Det Tenders 


Working. 


Dept Tendors— 


Worklag 


Dept Tenders 


Worklue” 


Dept Tenders 


Working. 


DeptTend 
cOusrati 


pt Tenders 


Dest Tander 


BEVHAMANGAIA 


‘Dept Tenders. 


INNAKOTE 


peatTendecs 


[CHINA 


Dept Tenders 


Cooperate 


Dect Tenders 


AANGARPET 
BANGABPET 


ptTenders. 


ARAPANAHATY 


DuptTenders 


KROL 


trend 


KOTUNGESHWAR 


ANARAILY 


_ 


) 


—reotie —] 


WKARAHALL 


KARAHALLY 


[KABALALLL. 


KARAHALY 


KETHAGANAHALAL 


EIHAGANAHA! 


KETHAGANAHAU 


12202 [KOLAR 


[ETHAGANAHALLL 


contactor 


{12303 [KotAF. 
[2304 (KOLAR 
OlAF 


1 
EIHAGANAHACLY 


Panvaran 


KETHAGANAHAL 


JARIXUPPA 


[KoLAS. 
Kola 


[MARIKUPPA 


MARIKUPPA- 


[KOLAR 


) 
Dept Tenders 
Parjavaran. 


KRIDL-59 


Cooperate 


Working. 


Workin 


[SUNDARAPALYA, 


Dees lendeis 


Working. 


[SUNDARAPALYA. 


Dept Tenders. 


ಎರ 
Pre CN 77° 
1 Dest Tenders working 


—Weikicg 


Us YA 


DeptTende:s. 


Workin 


JARAPALYA. 


Dept pnd. 


Woikilg. 


[SANSARPET 


DentTenders. 


iki. 


JBANGASPEL 


[rHoPPANAHAUT 
Uy 


Dept Tenders. 


Workin 


[BANSARPET 


[HOPPANAHALLY 


STcentador 


Working 


[BANGARPET 


Panyatarsn 


Working. 


GF 


ನಂಗಣತಣಗಿ 


Working: 


COLAR 


Ruetech Solar 


Work, 


[sour 


¥RIOL-€5 


Yoikita. 


Kole 


Dept Tenders 


Working. 


JcolaR 


Dept Tendsis- 


working’ 


KOLAR: 


[ANMANAILUR 


ike 


[Ever 


IKOIAR 


[AMMANALCUE 


ais Beri 
Dept Tenders 


oriine: 


2391 


KOLAR 


[MANAUS 


HT Rasavende 


Workine. 


12337 


OUR 


[AMMANALLUF 


kADL-S9 


Work. 


[22333 


roa 


(ARAHAUU 


KAD 


Woriloa. 


En 


Kone 


[ARAHAULT 


CRicarars Bark 


Workina. 


1233 


KOLAR 


BAHALLT 


CSR iCapics Bank} 


Workine. 


12836 


[KoraR 


RAHAT 


[TTS 


Workiog: 
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Grama Panchayat 


District Agency. 
12337 KOLAR amar GSR (Canara Bank Working. 
zs lrouar [ARAHALL POWER GRD. Working, 
oar [ARAHALLI SOWERGAD’ working 
2310 koun ETE DeprTende working. 
FETE oT [ARAHALLL CHicanars Bart) Working, 
Lang (kotan [BELAMARANAHALLT CoOverattve Working 
[22343 Thotap, [SELAMARANATALLT KRIOL-69 Working” 
22344 (KOLAR [BELLA —csaneo Working. 
22345 [kotaR Tous GR NGO rking. 
22346 JrorAR Jesus ನರೇಗಲ್‌ working 
32907 Join elu GR Canara Bari Working. 
[COUR eu GkiCanara Baris 
3219 KoaR AT Dept Tenders 
12950 JKolat eta TpeptTende 
roar HANNASANDRA DeptTenders 
TAT [CMASNASANDRA DeprTenders 
FT) (OWDADENAL DeptTenders 
454 [rota CHOWDAOENATA] peut Tenders 
CHODADENATAL DentTendars 
32956 [tolan OWDADFNAHANL KADY- Phased 
22257 [kOlAR DentTenders 
22358, Co-Operati 
22359 [tolan LAR nara ar] 
eo [ota Tl anid Wockioe—| 
olag. 0. 15 Wort 
12352 OAR ror Co-Operatv Working. 
32869 Kola. AR ಪ okie 
oar AR ರಂದು Tಂndೇrs Workin 
236s {oA OAR ನ i 
KOLAR T Det Tenders Waki. 
oA OAR ವ! Working” 
368 kotan Kany Workine, 
359 KOLAR. otAn. rs sn Working 
oA A Wort 
LAN roan CR (Cana KEE 
2 Yoian AN afar. in 
(OAR L [PATNA Deot Tender Work 
12372 our [MARAT Tenders working 
5 1 JHous. Tandois workin 
roan 7] UR ಸ ll 
roar 0: 1 Bent anes ri 
78 our Hous ic ert Tend. in 
mm AR 7 Hous a 
Uy T 
I ನೀ 
Tl 
rk 
ne T 
Fon 7 
T 
TT 
T TF 
Tl T 
y R J 
Tl Ton 
Tl 
A 
7 
73 
y Te 
TTA rT] [7 i 
(ol [ANNAGATTA— I KRiDL Working 
408 (NAGATA LANGANAGY SENAY wring 
40: Tl \GATTA TTA Wort 
(OLAR T] TY otk 
407 rou LANNAGATTA im o 
2008 {KG A [AMIMERAHALLY lenders Working 
iT ork 
FF on ಗರ್‌ o 
CT uw uv [TN ani Ww. 
112 [KOLAR (1 [5 Work 
(OAR. [rou Dent Tendk Wortihg 
zed an Working. 
225 Tro POWER GHD Working 
216 oA OUR DétTendecs ort 
ary Horan ಗು SeotTeners bins 
[ros OUR Dept Tenders Worting. 
OAR AR RIDL Working. 
12620 KOA (OAR [MADANAALLI Pentre nde dn 
22621 MOAR OAR. (MADANAHALL- AYA. li 
12422 (KOLAR [KOLAR [ns RE Te Wo} 
KolAE roa [MADDERT ICHOLAGHATIA (Canara Wording. 
22424 (Koln ous 7 king. 
olan: ols 7 Working. 
12626 (Koln rota [AoE Work 
12627 KOA ora Working. 
12428 (KOLAR Kon Waiting 
Fazio [KOLAR oar POWERGRD Wetting 
2430 [Hoar ous Dept Tenders Working 
pe Kota [KOLAR CSR (Carer Sark) Workin. 
roan ota POWER GRID Working. 
FANT [KoA KRIDL Working 
2934 Joa [KOLAR PRT king 
435 [Kon oar: Work 
FN TTY oar Wortins — 
22457 OAR [Kota CSR (Ganars Bank} Working 
22438 [KOLAR roar: ‘GR (Catara Gant) Workioz— 
Fre) [xoraR [MUD NATH Dag Tenders —[—Woriihsr 
12040 [KOR rose MUDUVATH Gr (canara Sari Working 
2281 KOLAR Fo [GO vATET Sr Carats Farid 
32447 ruin ross. MUDUVATHT GR (Canare Sani 
FEUTEAET kota [ARASASURA Capt Tenders 
Ca2aan [FOUR [KOUAR (NARASAPURA SR Canara Bank} 
1205 (KOLAR koe [NARASAPURA- ERIDLIE 
22446 IKOLART [xotaR [seer CSR {Censra Bank} 
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1248? (KOLAR ous ETH 2 I FOWER GRID Working 
48 [CoA roar seen: POWER GRIG Work 
122129 Joan [oun [seem [seETH HOSUR egy Tenders Wolke 
[22950 [soraR KOLAR: [THIPPENAHALLT CSR NGO king. 
L245 Kon oar [seer Te Debt Tene; Won 
12452 KotaR oar PEAT [DHANAMATEREAIT POWER GRID Working 
Pass sour ona s NALA POWeR GRD Working. 
32484 (KOLAR, M TT] Joven smo Morne 
2455 [KOLAR [serra ET Dept Tenders Woking | 
sass [roar [SUGATUR: THAT DentTanders Working 
2457 (roi (SATU (AFIT KD. Workine 
1458 [ROLAR. s Dent Tender Working 
2as9 kor [SUGATUR |S AGRAKARAT DeotYonders Woking 
12450 JKOLAR (SUGATUR 73 —eptTerider Workine. 
nus olan [SUSATUR TUR POWER GRID Working 
12462 [KOLAR MT TT DeptTenders Working 
32463 [koa (OEVANDAHAILT ELLAMIBANY Aevech Sor Working 
OAR ous [mon [GANGATTA GR [conars Bari Workiog 
12055 (roan AR LL Derr Teriers Working 
246s roan Olaf, [THORADEVANDAHALLT 1 3: Wodkilc 
Pranez {x (oa (DRAOEVANDAHA IX ALU eR tcapara Sarid | —Workhs —} 
22058 (koa I:0RADEVANDAHALLT (DRI OWE Woking 
24g Jolin Kol [HONADVANDAHALLT URE Wane 
12470 [KOLAR (OAR BHALL fe GR (Canara Bani) Working” 
2471 [kotaR kouas, FE ‘Gf Canaia Bank) Workie 
olan OLA Iron I Wort 
12674 [OAR AR TU 7 Working 
1474. (KOLAR roar; i [ANDOOR Working 
ol SOUSA onl Te Wokice 
1476 [KOLAR I] lL Working 
Pes lxots. koa front ACT rk 
azo (ron IAN RAGA BvApPANAYAULY Dect Tanger Working 
79 [KOLAR ol y LAHAT RIDL-23 Woking 
ko Tl UnacaT UAE Papi Tenders Worl 
ining lyon T LAGAL DeprTeridors Woking 
82 [KOLA [kotAR: in FURR Tarde Working. 
(OAR y KAIDL-63 Working 
28d [KolAR GALL UsAGALY —DeorTenied. Woking 
[cous VApAc NATE DeotTenders Worio 
T Tl GURU NNARAYAPURAL aprender: Working 
7 kotan oan 
I nl 
R ITY ll Ty 
7 
T 
FT 
7 
7 y 
T 
JANA 1 
7 
T 
Fr R Ti yy T Working 
sl \LUR- [D.N.0000—— JAHALY” CoOngrate — Working — 
[Kovar. TT DASHNVARA HIYA. tTendgrs Workin 
12513 [KOLAR py VARA Dept Tender Woking 
[2 UR HASANDAHALLL_ HASANDAHAILL Der rs Working 
i215 [koa HASANDAHALIL WVARAHAL) Te Woukior 
7] A FT TIT Dei Tender Worklg— 
NUN lh: (MUUADENATTIT [ST Working 
ase [Goan [MALU (HULADENAHALLL HALT Tan Workipg 
FT LUA [HULADENAHALLY [IEPANANAYAKANARTT KROL Working — 
UR (GENAHALL WWVENAHALT Tender Working 
2524 [tous [MALU Ui IT cent Tend Stork 
ALUN Ur T Dect Tanders Woiklos 
(MAUR MAHAL DL-Piised 
sme Tolan JAY CoOperati 
25 JKOlAR IA SAMS Fortis 
Tsun JANGALA 
12527 lkoUAR 7 ALA SV. Kav 
8 [KOLAK GHA 
Fn oar KGa 


Dent Tenders Working 
“Dest Tepds:s Woriing 
KRIDL-1S Woking 
Su rar Working. 
Dept Tarde Worl 
Conse Ra Worcs. 
SRY S81 Worite 
Deir Tendr Workiog 

Dent Tender Working ——} 
DegtTender Woks 
Oert Tenders Worklog 
DertTerdere ening 
Dept Tenci: Working 
n5a6 (KOLAR [MALU [wosacne— 3 Ceti Tenders Working. 
ZkOtAk rT NQSAGERE DeotTenceis Wortnd. 
22588 [KOLA At [Nosacrre DaptTonders Working. 
oA alls [SHIVARAPATH DertTendeis Working 
sso kon [MALE SHVARAPATNA SR/HOND/ Workin: 
oss (kolar BAUR” SHVARAEATHA Rf HONDAT Works. 
£12552 [KOLAR [MALU [SHIVAR/ CSR HONDA Working’ 
1255s koran. [MALOR [StIVARAPATNA CSR/ HONDA Werkine 
osselrobe AUR (SHVARASATNA Ceot Tenders Wortipe 
iss [roar MAUR [SHIVARAPATNS Feo epacel wore 
sss kola [su [Hv ARAPATNA CSR/HONDA forking. 
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122557 KOLAR. [MALUR, [SHIVARAPATNA PANAHALLY CSR/ HONDA Workiok 
12558 HtOUAR [MALUR [SHMVARAPATNA [SEIVARAPATHA DeprTendes Working. 
12559 JKOVAR [MULSAGAL [AgARA [AGAFA. Devt Tender Working, 
32560 [Olas [MULBAGAL acass TY] ‘oestlendes Workita 
12561 (KOLAR [MULBAGAL [AGASA [KONDENAHALT pect Tender: working. 
[12567 (Kos (MULBAGAL (AGAR KAU Dept Tenders Working 
212563 (KOLAR (MULBAGAL, [ALANGUS, Co-Operative Working. 
25a rolaR [MUTSASAL [ALANGUR IT: Reman Workine. 
12565 Vs [MUBAGAL LANGUR Sept ends Wong. 
32566 [KotAR JMUBAGAL JaLANGUF. Dept Tenders Workind 
HB 57 KOLAR: [MUL BAGAL, NGOf nT DeptTerders Working. 
32568 [KOLAR [ulBAGAL RONDANAILY ce DeptTendcs Wore. 
[22569 (tolar [MULBAGAL JAMGONDAHALLT Dept Tenders Working: 
[EF 570 [KOLAR (MULSAGAL [ANGONDAHALLT ender Werkine. 
325m («olan uuLeacaL 8 [sau Kind Working, 
12572 AkOLAR [MUIBAGAL NTE Dect Tenders Working, 
2 [MULBAGA! sau 7 DepTenders wo; 
12574 [KOLAR aLBASAL [MAL LACACHANAHALAT eT Works 
12625 [KoA U IF CHADOMAHAHALLT Dept Tonders Working 
76 KOLAR MULSAGAL SALA peor Tenders 
loan GAL SANDER. (Cs z Working, 
12528 [KOLAR ubeAGAL JARAVASAMUDRA HALL GUTTUNT Nu Work 
579 (Kol [vl (DEVARAYASANUI Dept Tender wate —| 
[oar aL [oevasavs | 7 Devt Tendo Workin 
12591 [kolAR RAGA TTY ANAT Work 
ol Ul Dev, ATT ಸ 
re AGAL RAVASA! 7 
22s (COUR ten MEN 
AM ENATHA 
58; AGAU JENMENATHA TIN 
12582 KOLAR URE 
“12sgp [KOA UNA ENIMENATHA AN 
TT} AGAL T 
“12590 [Kon I UDA 
2522 [KOA (pAGAL UOPALLL 7 Td 
AGAL 
Tl ULBAGAL L HTT 
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IDA kere Uni2 KenL Wotkios” 
0: Fowst Worker. 
[DACRE OTHERS 
U7 Kio. 
1 KADL 
IER Ws odor. 
(AANDYAT ETT KAD Workicg. 
[SETS p [KADALOOR KROL Workin 
13194 |MANDY [waoous. [NIDAGHATTA Caouss Wario 
33195 (MANDYA. Ivapoun KHDL Work. 
3 (ANDY (MADDUR [TY working. 
13197 (MANDYA [MapoUs- RDWSD Wofkine. 
3198 MANDYA Tyysooua KAIOL Working 
MAYA RoWsS Working. 
13200 MaNoy, ALVA ROWsD Wockina. 
13201 (MANDYA. JualvALU Rowsd Worn 
fazer (Wasoia MALVALI ROWSD Werke 
13203 MMADY. [AALVALAL KRDL Working. 
33208 [MANDA aaa FT Wetting 
22205 [anova MALAY ERD working 
13206 (MANOVA. [ALVA KRDL Working 
38207 (MANOA. JMALVALLT [CTR Working 
(MANDY. [MANA ROWS Working. 
13205 Many: [ALVA [HOREXADANAHALT ROWsD ofking 
18210 [MANOYA pAvALS [rAASevaD ADL Won 
dt JMANOYA ECE [EALAGAVADI Rows Working 
3222 [MANOVA [ALVA [DHANAGUR TOPRATVE Morice. 
15213 TMANDYA. fealvai HALAGUN COOPERANVE Working 
23 MANDA [SALVA [FALAGAVDT- CO-OPERATNE Workins 
ams Juatt: ariova Hous CO-OPERATNE worked 
13216 [MANoYA [MANOVA [5 Hosue Co OPERATIVE Working 
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133247 (MANDYA [MANDYA (BHOSUR. [Bice _KRIDL Workinis, 
13218 {MANDYA [MANDA [g.HoSUR [Gxebbahali KRIDL ರ್‌ 
[ETAT [MANDA seve 5. 2 Rowse erie 
13220 [Maiova [MANOA BEA ROWS Work 
23221 (MANOVA IMANDYA [BEVUKALLU. (Bilenahal K8IDL workin. 
C3222 Wanova [MANDYA [SEVUKALLL TI Rows 
[222s WANDA MANO: [DODDAGURSANAEAILY RDWSD 
23224 |MANDYA. [MANDYA [ODDAGURDANAHALLY [GUDIGENAHALY. ROWsD 
13225 JMANDYA [MANDYA HAUVAOL [cheotaratiati KROL Working 
[is22e fManova [MANOA sauuvaoy ROWS, Working 
13227 [MANDYA NOVA [HALOVADI PUA Rowso Work 
{23228 |MANOYI [MANDYA MLENAHALLY (HADYA ADwSD, Working. 
Lisa29 (MANDY INDY: [RULE] ಇ \YAPURA ROWSD, Working, 
13230 [MANDYA [MANDYA (UALENAHALLY [MACHAMALLY, —ROWD Working, 
13231. [Manpyi [MANDA HULLENAHALLY [rw ROWSD. liking. 
32232 (MaNoYA [MANDYA. KAMRBADAHAT AGALU ROWS, Working. 
13233 |MANDYA [MANDYA Ty ath KROL Working 
13290 [MANOVA [ANDYA ocr DWs5 J wokia —! 
io ETT (ANDY rararol smo, —T woke —] 
3236 MANDA MANDYA GRAMANATHARAL Rural {Ui ಡು KAD Workin. 
13237 [MANDY MANDY: ANDYAG ATE Workin 
[anova [MANDYA— [uiAND; TARA Y ROWS! Working. 
2230 [MANOVA TY [7 Y KROL Working 
0 [raAND A N NT PERATN 
23201 [MANY [MANDYA. A Kg aradevzcatal KROL Wolklg. 
3242 (MANONA |waNosa SOWDANAHALY ROWSE. Working. 
3293 [v [MAND Te KAOL i 
A [MANDYA [ LY natal. KROL Working” 
3245 [MANOYA A WDA' [skivars Colony. To Working. 
23246 [Mat MANOVA i al Rows ior 
NA [MANDY nasil KD working. 
MANDA TS wort 
23229 [Manos [MANOVA (UDAGANDOON [MUDAGANDYAT, so 
3 [ANDY Rows Working 
ANDVA A 3 TY Workin 
257 (ANOVA Sunes FIT T 
NA Y T7 ROWS Working 
[MaNDYA A ALLY NE RDWSD- Worklog— 
3255 [MANDY Al hal Wor 
326. [MANOVA V7 TE Rowso Working. 
7 (MANDYA YA [UPPARKANAHALLY AHRIY. RDNSD Working 
8 [MANDA NA PEARKANARALY TI ork 
7 ANC: CT Rows in 
TY ITTANHAUL T i 
Y ANGA 
TY 7 Ul T FT 
T TT A 
7 GA 
Tr 
TT il 
rT 
4 
7 my 
rl 
7 T i 
T 
ST 
T 
AMA! 
TT 
A! 77 i 
TT 
(AGAM ADH. A 
TT yNol Mv 
FF NA AGRAHARAL Co-or; Working 
ANDYA JAVAPURA JALAGATTA Work 
AND PANDAVAPURA ATA. RDWsD 
ತ: WA PANDAVAELRA GAT KAD Working 
IVA AVAPURA or MRD Work 
3785 g KADL —Workiny 
[MANDYA PANOAVAPUEA RoWsD We 
2290 (MANOVA Wein. 
3 Na SDwsD 
ಸ; YA T Working 
93 |MANDYA URAL Epo. Working 
20s [manor Teinar; [TNR Working — 
329: 


Working 


330 [MaoYA PANDAVASUSA 
[ECA TTS IpanDavAPUA. 

08-{ ANDY PANDAvAPURA working 
Bao7 [MANOA [PANDAVAPUSA Working 
13308 [MANOVA PANDAVAPUA. 

3909 MANDA NDAVAPUAL 
[ER ONTT aNoAvAPURA working 
asi {MANY [PANDAVAPURA Rowss Woking 
991 JMANDYA [PANDAVAPURA RowsD Working 

sats Mara PANDAVAPURAY ROWSD weriiog 
2314 [MANDY [SHRIRANGAPATRRE noUsD Working 
sts [MANY BIAMGAPATTANA Ros Working 
FETA [SERIRANGADATTANA RowsD Working 
FEST HRIPANGADATTAN KRDL Working 
T2338 (Manor SHRISANGAPATTANA KRIDL ‘orkins 
[are HRIRANGAPATTANA kalo Working 
33326 | MANDA [S-RIRANGASATTA RTs rue. 
JETT [wanora RoWsD Working 
13322 JNbNONA MANDYA TOWSD. orig 
13303 [MaNovA [PANDAVAPURA RDWSD Work 
T2332 (MANOVA [KRISHNARAIPET [HARALAHALLY Bent, Tender Working. 
PRESTR [uaNora BevINAriacLY atAltY ppWsD Working 
[23325 mano: (MANDYA (BEVUKALLU Je HATHA RDYISD. Working 


138 


23227 (MANDY, [MANDYA IT FDWSD Working — 
fas [anor JANDA (CEANDASATTTET [o00DAOTHAERE RDWSD Works. 
329 [MANDY [MANOVA {CHANDAGALUIDY ಸ KRIDL Working 
13330 [MANDYA [MANDYA [CHANDAGALUIDY [ChandszalutD) KRIDL Working. 
[23331 IMaNDyA (MALVALLT [KANDEGALA re FACS COOPERATIVE. Working. 
23332 MANDYA [MALVALA [YATHANAHSITY tha nshalll PAL CO-OPERATIVE IkiD- 
pe Ss uasora [ALVA [SHETTANALLT COOPERATIVE wert 
4 ¥ 23334 [MANOYA [MALVALLE COOPERATVE kine. 
[3 [13335 IMANDYA [MALVALL SSUALURU COOPERATVE Working 
FT —TMaiora mye RD were 
_ (ANOVA. [MANOVA KROL working 
395s [waNova RTT 2 COuDACERE FETS working. 
3339 MANDA. [MANDYA 7 Rows yekiog— 
[33240 anova sania ERDL Working 
s3ui {vaNoy. MANDTA kD Working 
FEE MANDY Rows Woking. 
ANDVA [MaNoea ROWSD Working 
13344 [MANDYA. [MANDYA’ ROWSD— Working’ 
aANDYA NADL Working. 
A TTT Working 
MANDY ROWS. Working 
[MANDYA RIL Working 
[MANDA [ET Working 
13350 [MANDYA [MANDYA Rowst Workin ——| 
[MANDYA [MANoYA puso Working 
IMANDYA. ADWSD. Working. 
haAnovA ROWSD Workog 
WA aL Working 
RoweD Working 
[MANOS RDWSD Wortiog 
A FT Workiog 
MANOVA ROWISD Workin —] 
ANDYA —spwso’ Working 
F RDWSD TT 
(MANOVA FDWSD Working. 
(ova ADWSD Working. 
13363 JMANCYA YS ROWSD 
[vaDvA (MANDYa ARDL Workin 
WA FT workor 
366 [MANDYA [MANDVA KNOL Work 
(ANOVA WA Bown Working 
23 TT KROL i 
3 MANOVA AANDYA I TTS Waki 
NA 7 onl 
FT 
72 [MAN i [7 
i 
A T7 
Y7 
7 
p EP 
TT TY 
7] 
asi 
7 
7 
T 
7 
(A RA TE, 
RA. -0Pt 
1334 JANDYA [PANDAVAPURA INARAYANAPURA, larmahall ROWSD Working. 
[SH JAPATTANA, JARAXERE. ಯು &F Working. 
13395 ETTETT [Aniere Sana) KRDL Working 
398 JMANDYA LAPATTANA TPIT 
[ANA [ARAKERE, RDWSD. lo} 
soe [Mw [inn Bwenahail SBOP Working 
MANDA (GADATTANA JAHALLY KAD. Working 
ULENAHALLY [ves ace MRD Workiod. 
1401 (MANDY, ETT [peo FRowst Worktur 
(aNoya (GAPATTANA —[8ELACOUA kA Working 
spn oA kDL i 
34 A HRRANGAPATTANA. aranduni —keiol Working —] 
[ADA HRIRANGAPATTANA —JBLAGOLA RT Warking 
FT im [oar Gl RowsD Woilic 
07 {MANDYA URANGAPATTANAL natoprai7 Rowso Working. 
[MANDYA IGAPATTANA [DARASAGUPPE ly ROWS Working 
er shri PE pamous KRIDL Work 
13610 MANDYA [sh RANGAPATTANA —JGAMANAKALT TT Riot Woklog 
aan [MANOVA (GAPATTANA J HOSAHAL i KROL Working 
132 HAIR E Horzsha KADL Wai 
18413 [MANDYA JHRIRANGAPATTANA M Rowsc Wotiioe 
[MANDYA SHRIRANGAPATTANA — [HUUKERE RDWSD Working. 
[SHA} SAGARA ASagara OTHERS. Working. 
13016 [MANOA RANGASAT ia Erdrsane Road Kho Wotlhe. 
47 [MANDY [sninangapATTANA—[KRSAGARA cs Sara Sans, Mvdzna} sip Wort 
FETT JHRIRANGAPATTANA — TK SHETTAHACLT Tcarudspa vias FOS Working. 
13619 [MANOVA [SHRIRANGAPATTAMA. KNOL Waking 
12420 JMANDYA SHRIBANGAPATTANA —[K.SH KAO — Working. 
LHRIRANGAPATANA —[KiRANGOORU Rowsd Woitine. 
13422 (VANDIA (SHRIRANGAPATTANA. ನ TT Work 
33823°NANDYA HBIBANGAPATTANA —[KIRANGGORU" FTN ‘Woikeg. 
[23124 [iuaNota HRRANGPATTANA—[KODALs Xeiot Wok 
13425 (MANDY; [SHRIRANGAPATTANA RDWSD Wockir: 
T342e [WANDA SHNIRANGAPATTANA Na DL. werths 
ETERS HARANGAPATTANA {ODA RID Working 
15428 [MANDYA [SHRIRANGAPATTANA COOPERATIVE workin 
23076 |MANDYA ISHRIRANGAPATTANA — [xc ve RDWSD. Worklos’ 
(3430 IMANDYA SHSIRANGAPATTANA [MAHADEVAPURA KAD Working. 
[EETWrNT [SHPISANGAPATTANA —[NSHADEYAPURA KRDL Wotking 
3132 [MaNoyA HRANGAPATTANA —JHANADEVAPUSA KAD Wading 
sess ManovA [SHRIRANGAPATHANA —IMUNDUGAOORE SEDATE Working 
L23434"[MANOYA. [SHRIRANGAPATTANA (NAGUVANAHALLY XRD (orking. 
23038 [MANOVA [sininaNcaPaTTaAs Tn RowsD Werkiog 
13336 IMANDY; HAIRANGAPATTANA [PALAHALL] KROL Working, 
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5; 


23437 (MANDYA 


Gama Panchayat 


Agency 


Working. 


HRIRANGAPATTANA —JPALAFALLT MDL 
23438 {MANOVA SHRIBANGAPATTANA  [SABBANAK] KROL Working 
[MAND SHRIRANGAPATTANA ——[SASBANAKUPE sao —wodine 
[23240 IMANDYA [SHRIRANGAPATTANA — [SABSANAKUPPE, RDWSD. Working, 
130sr [MANDYA [SHRIBANGAPATTANA — [SABBANAKUPPE BDws0, Working. 
33442 [MANDY [SHAIPANGAPATTANA —[TADASAYAD! Ros. Wiking 
waNovA HRIRANGAPATTANS —[TADAGAVADT ROWED. Working 
MANOVA RSHNARAPET FAGHALAYA openaTe Woking 
MANDYA KRISHHARAPET [AKCEePAT Rol Working. 
(MANDY SHRIRANGAPATTANR — [SAULENAHALT COOPERATNE Woting 


MANDYA 


[KRISINARAIPET 


[eanDiHoLE 


[TN 


Working. 


[MANOVA 


[KRISHNARAIPET 


[BEERUVALT 


PERATE 


Working. 


LAND) 


[KRISHNARAPET 


CGATTA 


RDWSD” 


Working. 


[MANDYA 


[CRISHNARAPET 


[DABSEGATIA 


RDWSD 


Working 


\MANRYA, 


RISHNARAPPET 


P3452 [tANDYA 


ROWSD 


KR SHNARAIPET 


KROL 


13453 [MANDYA 


[KRISHNARAIPET. 


BDNGSD 


23456 [MANDYA 


KASHNARAIPET 


RDWSD 


455 | MAND) 


[KRISHNARAIPET 


RDWsD” 


(13456 [MANDYA 


[KRSHNARAPET 


13157. |MANDYA 


[CRISHNARAIPET 


RDWSD. 


ROWS 


 (MANDYA 


[CRISHINARAJPET 


RDWSD 


25459 (uANDYA 


KNSHNARAI! 


BOWsD 


(MANDYA; 


RSHNARAIET 


RDWSD 


463, | MANOVA 


[KRISANARAIPET 


KROL. 


23162 [MaNpvA 


[KRISHNARAIPET 


ROWS 


Working. 


3463 [MANDYA 


WARAIGET 


CopERATN 


Working 


[RISHNARAPET 


kaioi. 


Working. 


Wortipg 


[KAISHNARAIPET 


KRIDL 


(S| 7; 


[MANDAGERE 


COOPERATE 


Worklos. 
Working 


[26s |Mavova 


Working. 


[ MANDY. 


KASHNARAET 


NGL 


Hi ara 


ISHNARAPET 
[KRISHNARAIPET 


Worklng— 


[24472 (Manova. 


INDAGATTA 


i 


Muluganabatl 


Sopemave | 


05 [MANOVA 


13506 


IKHONNALAGESG. 


EOTHANAFALUT 


GENE 


[KOOAGERE. 


IKOWDLEY 


13515 [MANDYA 


ls [MANO 


Worticg 


IHAGEATIE 


[TEPYTRESE 


ADARAHALLL 


Morkins —| 


Workirg. 


Working. 
Work. 
sn 
[MANDY 
{MANDYA. 
IMANDYA KADL Working: 
[MANOVA COOPERATE Workinir 
[MANDY [sapotay Keio. Workin 
(MANDY; [SADOLALU CO DrERSINE ‘we 
(MANDYA ROWSD: Workiri 
[ANDY [MALVALL ROWSD. Workioz” 
ANDYA (MAYALL RDWSO Workin 
IMANDYA MATVALL RDWSD Workin 
IMANDYAT [MALVALU AID Working 
(MANDY; [ALVA KROL hice 
JANDYA [MAVALL ows Works 
[MANDYA VALLI Jaci RpWso’ Working. 
353s [MANDY (MALVALU ROWSD Working 
13539 HANDY ALVA OTHERS Works 
23520 fMANDYA VALI OTH: workirg. 
13541 {MANOVA [watvAtLY ROWS Workins. 
123542 IMANDYA (MALYAL- BOWS, Workine 
33543 [MANOVA MACVALI Fond wWorkeg. 
43548 {MANOVA sAvAltS RID Workine. 


Faasas (Maniova 


RET 


RDWsD 


Working 


13586 |MANDYA 


[uAlvArLL 


RDVSD 


king. 
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Lasse? [MANDYA Maal NELAMAKANANALIT 7 iD (kina. 
23518 [MANOYA [MALVALL (NITTURY- (N.Hatacakalll “RDWSD Working’ 
23589 MANDY Mata [Tut [cr ROWSD Working 
13550 [MAND\ [MALVALLI [NTTURL ROWS kin. 
SY (MANOVA BT [RAGIBONMIARATTT [RAGIBONNARTATT KRIOL Workle 
13552 (WANDA. AALVALUT [TN wore 
23553 [MANDYA JMALVALLY YATHAMBADI (Hosaours ROWSD Working” 
13554 [MANOVA ua a ROWED Working 
33555 [ANDYA [MALvAtt ut ROWeD Workide 
Iggs6 |uANova [ALVA ma ADWsD Wok 
13587: [MANDY [ALVA COOPERATE Workin. 
13558 [MANOVA ALVA ottapatali PACS CO-OPERATNE Working 
365g [MANDYA PANDAVAPURA [HONAGANAHALLT [tind ail RDWSD World 
13560 {MANDYA MANDA [ouooA eT KROL Walks. 
561 |MANDY: YA [S.MANGERE [CHMACANGAVADT RowsD Woriing. 
uANDYA A! Wetina. 
13563 [ANDY (GC MALUGERE ROWSD Workine. 
98 [MANDYAT CTT [SANADALU CDOPrRAINE Working 
3565 ynorA. [MaNDYA. ROWS. Working 
19566 {MANDYA [BEIMANAHATT ROWS) Vorkice. 
AANDYA iw Il ROWS0 Working 
ML ROWSD Working 
9 JMANDYA [soGADHT ROWSD Working. 
Worn 
RTA ROWED Workin 
[MANDYA NYA ADWsD Working 
(ANDYA NYA. Working 
13574 A [NAGAMANGALA [CHUNCERRAPATT Adichunchararinihortel OTHERS Woklog 
ANOVA c TIT Jar KROL ‘Working 
FY MANGAL HUNCHANAHALLT natal Rows Wockiy” 
2357 [MANOVA JAMANGALA [DODDABALA. (GERE ROWSD Works. 
DYA AGA’ ADWSD Working 
3579 NA (NAGAMANGALA (DODOARALA A AGRAHRRA RDWSD 
[MANDYAL JAA [oooENaH ALL RoWso’ Working 
NAGAMAL Tl Rows i 
13582 [MANDYA [aNov OxASARA Rows Woking 
[MANDYA A 7 World 
FET) [MANDYA HAY RDWsD Woking 
5-{MANDYA. 7 [HARAKADAHALLY. ROWSO Waring. 
WNDYA [MANOVA Va RDWSD tkor 
37 MANDYA (MADYA E RDWSD Worky. 
[MANDA Y Wort 
GANDYA. 
UND 
A nl 
7 
A k i 
Y TY FT T 
ಟಿ - 
7 7 
77 T 
TT NUR 
7 
TT 
7 TTT 
[x re 
[ANDY JHONNAVARA. 
FF IDA [NAGAMANGAL T 
26; IAMANGALA. WARANAHATLT [sc Nogara 
seis [MA LAVARANAHALLT 
\GAMANGA, AVABANAHALLL 7 
3 A LANGAUA LAVARANAHALLL bvaranapali 
1s617 A Im 
[NAGAMANGALA DABAHAL HAT 
13619 [MANDY (NAGAMANGALA [KADABAHALLF cada bahall 
33620 MANOVA Nagi TT 
JMANDYA [NAGAMANGALA [KANTHAPURA [SANKANA HAUL 
TY NG; ARaDAHALLY 
3 [MA Al Ti 
ov SANANGAIA, [HATTAHALLY 
3625 |MANDYA 7 
6 [NaGaMA 
MANDY IAGAMANGALA [LALANAYERE (CHIKKONA HAT PORA. FDWSD Woks 
13528 |MANDYA a! TT Ckowso Worker 
3 INAGAMAN devers Fal ROWS I Kn 
1630 [MANDY JAMANGAUA [BHIMANAHALT Rindenaball PCS CB-OPERAIN Working 
3531-[MANDYA U CO-OPERATIVE Worting. 
1363 [NAGAMANGALA Ty nahali MCS NE Yiorkine- 
[23633 [MANDY —INAGAMARGALA [HONNAVAR. Honravare MPCS Workloi. 
23634 [MANDYA 7 Working 
23635 (MANDYA [PANDAVASURA Wokifg 
[MANDYA WDAVASURA LAKUPE. eethanora— Working 
3637 [MANDA B ERED, FF 7 Zz Workiog 
13638 [MANDY (PANDAYAPURAL oooall Working. 
22635 MANDY AHDAVAPURA [HARV UVARASANAROPPAIT Work 
13640 [MANOVA PAN RAV Working 
13651 [MYSURU Hunsta Dect Tend, Working 
aru [UNSUR [UMMaTHURU Deot' Tender Working 
೨ URU. |KSISHNARMANAGARA —[HOSAAGRAHARA Dept: Tender Worklrg 
3964a [NYSURU [KRISHNARAJANAGASA. Dek. ander Working. 
135 [MUR [KRISHNARAANAGARA LNDEVANAHALL Dest. Tender’ Workin. 
1626 JMNSURU CT [MAVATHURY. Dept Tender Working 
13667 (MYSURT [KRGHNARAIANAGARA —JMAAYATHURU Dect Tender Working 
FEPTROTETET [KRISHNARAIANAGARA —JARIUNAHALLT HRD Workiie— 
15615” [NMYSURU RISHNARAANAGARA[HARACANAHATHT Others Workice 
asso | NersuRU KRISHNARAANAGARA —[HOSAAGRAHARAL Cuei workin 
any NvsuR— [KRSHNABAIANAGARA —[SEGGERE. others ork. 
[EAE [KRSHNARMANAGARA [KEGGERE otters Working 
12853 |MYSURY [KRISHNARAJANAGARA — [EYADARAHALLI ಖು R Working 
[23654 [Mysbnd [KEISHNARAANAGARA —[HOSAKOTE — Co-oನೀathe್‌ Workite 
havo [KRSHNARAIANAGARA —JMANIGOWDANAHATT ‘Co-operative Workiia 
[2365s MMrsund [evs EET Deol Tender Workin 
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23657 [MvsUay evsuRu RIHUNDL 1 No rlararshyoci Dent Tender Working, 
39658 [eYsuRl evSURU [seeninGND! Dept Tender sii 
EETAITETT [vst [SEES HUNDI [MARTUVATEANATATLY Deo Tender Wortieg 
EEA hvsuy [ectawaDi [GavuGaA isuny Dept Tender Working 
13681 \wivsuR [NvsURU’ [ooona THOR Dept Tender. Working, 
ETT su [cooks [MURUDAGAY ರಂಯಂ Working 
33662 [YSU evs’ pooner Tl Dept. Tender Wort. 
[C13ses NSU vst [ANCHE ಸಾವಾಸ Oept. Tender Workirer 
T3665 {MYSURU [SUR IAYAPURA ಶಂಕರಂ Work 
FETS ANT TET ERUANASTIRE [ouooace7E —Deot Feder ‘Working 
13667 IMvsURU’ [Mvsualy [KEEUANAPURA MEEUANAPURA Dect. Tender Working. 
ses |ivsuRu [SURU [SIDDALINGAPURE ENTS Dect. Tender Wekioz 
3669 [NeYsuRU vse (GORURU Dest Tender Working. 
13670 |MYsURY sua [wahacsvanre Dept-Tender” Woking 
FETE TET SUR Y Working 
[vcs Varina Working. 
33673 (MSU vs ET o 
15674 (MNSUR uysuay’ ST} 
1 svsURU Javad Working. 
13626 [YSUAU SUR ದ Woks. 
13677 |MvSuRU [evs Un Work 
3 afarelatte Working. 
3679 [MYSuRU EVALAPURA 7 KADY worting —] 
12680 [MYsURU su JOEVALAPURA TY KROL i 
sur SUR rund Working 
7 D003 FT ST | 
15663 [AYSuURU VU CITES TERT « Working 
Fy Uz ork 
365 (MYSuRU AYSURUY [HAL F KD wortos ——] 
SUR URU Al i 
3 (URL TT ioe 
ANAPURA eelanaptr, KROL Working 
evs SUR 
13690 [MYsuU [vysURU Wortioa. 
AYSURL U [KEEUANAPURA KADL Wok 
MI U 7 KRDL y 
13699 Ws: 1 [rool in 
WARRANT [vondapeii KROL worklor. 
5 [SUR MSU (MOSAMBAYANAHAIU KROL Workine— 
14696 [MYsURU MvsunU Ra miacarail TR Working. 
TTR [cumbarahali Nise Kao Woke 
698 [YSU ET TY Hl rT 
AT vs il 
TT ks 
[van 
7 FT IANDAN 7 
in 
(AHATTT T 
7 Kr 
N TY 
rm T 
TY T 
TY 
TT 7 ಗ 
TT 
7 
ep 7 
IANAN T 
T 
187 NANANGUD (OSAKOTE 
INU IT 
RU. IANJANGUD. T \Hukaha 
18728 [Mt AALS 
7] TT] F 
725 (MYEURY NANJANGUD AA [ARYA 
5726 [MVSURU 7 T WV; 
|aNaNGUD EM ISIDDANAHUNDY D7 
3728 JMSURU IANJANGU RU 
13729, Uy (UPURN 
NANANSUD 
734 [MYURU [NANUANGUD 
13722 {NYSURU [NANANGUD. 
3 T ಕ 
IT [NANSNGUD 
i: SUR nc [HANRNGUD 
FT 
EAE NAUANGUD 
3738 [NvSURl ; 
1 U) MRD 
0 i [NANJANGUD KRDL Working. 
7a [MYSURL NAYANGUD Dest Tender. Working. 
13702 {MYSURY Deo Tender Workns- 
FETT [NANIANGUD Dept.Tender Worklhg 
13748 [MYSURU' <|NanyANGuc ¥ KROL Working, 
23745 JMYsURU TR Workine. 
KT INaNANGUD, TY Wiking. 
33747 (SUR [NANIANSUD KADL Working. 
Fis7s [MYsuRU [NANUANGUD RID Working —— 
13709 [MYsusU sANSUD Deo Tender Workin 
3750 [NevsuRU [NANANGUD ‘Cooperative Working, 
33751 MYSURU [NANIANGUD Co-cperathve I —— Working. 
13757 [MYSURY IRNAPATNA others Working. 
[23253 vst” (PIRYAPATNA Others Working, 
33754 [MYSURU PIRNAPATNA Deot. Tender Working 
2375s |[MsuRU’ [PIRNAPATNA. em snder Werkipe. 
i37se wvsbru RNAPATHA CANANERALE Perc Tender Working” 
KES ETT PIRAPATNSA. [CHITTANAHALL ‘co-operate working 
3758 {MYSURU [PIRIVAPATNA JCHTTANAHANLL Dept Tender, Workinp. 
12259 |MNSURU [PIRIYARATNA. [DODDABYALALU Dept Tender Working 
[23760 (NYSURU [PIRYAPATNA [OODDABYAUALY’ Dept Tender, Working. 
[EERE PIRNAPATHA [DoDpaBYaLAtY Desk Tender workine. 
13762 lnevsunu IRNAPATHA —loonossvasw Denk Tender Workins. 
i376 MYSURU RNAPATL (DODDAKAMARATRTT Det Tércier Working 
3268 IMYSURU (BIRIYAPATNA [DODDAXAMARAVAL Dept Tender Wort 
23765 (MNSURL [BIRIVAPATNA [HALAGANAHALLL KRIDL Workin 
[3765 lvvsuat BIRYAPATNA [HALAGANAHArUI Poot Teer Werke. 
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[ECA 


Grama panchayat 


Village Habitatio 


PRNAPADA ANDITHAVAL awDrAva Dest Tender Working 
sre [yysuny BRNABATNAL aNsT-AvAtt IMADAHALIT DeptTonder Workin 
1379 IMsuRU [PIRAPATY [HUNASAVAD [sara Dept Tender Work 

35770 sun pinivapaTiA unasAvAD secrets cooker king 
a7 (YUNG RVAPATHA [HUNASAVADE PUNADAA Seat Tender Working 
Femeluvsuny IRYAPATNA AMPLAPURA cae LaPUnA Dept Terder Working. 
1275 Tnysund [ESAT AMP LAPURA Pansat. DeptTendor king” 
4 [NUR RNAPATIA Herm uy Dest Tender Workloz. 
1377s vsuRU BIRNAPATNA rT:uRU Dept Tender Woking. 
23776 (MYSURU PIRNAPATNA [oMALAPGRE- KOMAIAPUE DectTend Wockioe 
[azz wvsuru’ “JpipivasarNa: [KOMALAPURA” YELAGMAKUPPE TE epr Tender” Warklng 
13778 (evsuRd [pevAcATNA ropes [avAT sTendar Working. 
1379 fvsunl Jeruazar [korea Chiahcsar co-oierath Workice. 
Pizzo [arsunu (PAVADATNA rorea oreA Dept. Tender ine 
FOTIA IRNAPATHL ET Matos KRDL Workius” 
13702 Tsun BIRNAPAINA MALSNGI en Working. 
83 (suru ERAPATHA [uUTHURS Co-spentie Workin 
13784 NUR PIBNAPATHA PANCHAYAT Te Cent Tender Working. 
Hef RNAPATNA PANCHAVALL DeptTentec Working 
[Ar 


[PIRYAPATHA 


[RAMANATHATHUNGA 


[MYSURU 


A 


Dept Tarde 


Working. 


Dect. Terder 


Working. 


[MYSURU 


[PrRVAPATNA 


Dect-Tender 


kins. 


VERT 


(PIRNAPATNA 


[MYSURU 


IRYAPATNA 


[RAMANATHATHUNGA 


Dest-Taniur 


Working —} 


KRIDL 


Working. 


iSuRU 


[THARSIPUR 


[8 SHETTIHALT 


[MSR 
[MvsuR 


SlpuR 
[TNARSIUR 


Peet. lend 
Dept. Tender 


Workine. 


HIDARAVALLL 


Dept Tender 


[MYSURY- 


[rhansioua 


Deo Tender. 


[MYSURU 


(GARGESHWART 


Dept Tender” 


Working 


[MSU 


[TNAnsioUA 


Dept.Tonder 


[INARSIPUR 


Det Tarde 


[MYSUR 


[THaRsteUA 


Dept. Tender 


Working. 
Working. 


YsURY. 


(TNARSIPUR 


[KAROHATTT 


Working —] 


pel [YSURU 


NARSIPUE, 


ETP 


FA 


Devt.Tender 


EETIN (TET 


[THARSIPUR 


OLATTHURL 


Dept. Tender 


[TNaRsiPUs 


[KOLATIHURY 


Dect Tonier 


Working. 
Working. 
Wockine. 


be- 


Deot Tender 


Working. 


[EFTTA 


[TNaRSIoUR 


OTTHEGALA 


Tender 


[rtiassiouR 


Dept Tendsr 


Wartnd 


MADAPURA 


NARSIPUR DODDANAHURDI Dept. Tender Working. 
[T NARSIPUR DOODAPURA MAVINA Dank, Tans Workin 
F Dect. Tender Working. 
DAPURA Dept-Tand Working 
suk [Tans UY R Dep orkloy 
TTR | 
RTT 
[IT 


| 23836 {Mt 
Cansei —————Lurceieapadicre | [TYR 


Hs ———| TE 


[ALANAHALL 


‘co-operative 


Co-opwrativ 


0 [MYSURU- 


‘co-operailye 


Paty lwsur 
erst 


[NAGANAHALLL 


Dept Tender 


SIUKER 


[co-operate 


Working 


HALIM 


[urERE 


[MYSLRU 


KRIDL- 


Working. 


Dept. Tender 


Woking. 


[MvsuRU 


GEA 


ier 


Working. 


(GAVADAGERE 


Woking” 


YET 


Working. 


[YSU 


[HuNSUR- 


SUR 
UAL 


[UNSURE 


Working 


13552 [MYSURU 


[HuNSUR 


HALEBEzDU 


EEETER TET 
13854 [MYsURL 


13955 [HvSURL 


[HUNSUR 


GGANDUR 
UCYATE 
JABAGERE 


| Working... + 
Working. 


Working. 


Working. 


FETE TENT 


[HunsUR. 


[KALLA 


erkloa. 


Sage [MysuRY 


Ceopersfi 


Working. 


23958 MUR HUNsUR TATE Dept. Tender Workioe. 
sua TTT epatE Dect Tenor Working 
i Hepa Dep. Tender okie 
gest (ivsoRy CTERTTTTNTST TTT Dept Working 
2362 (MYsURU. KRUSHNARAANAGARA —[KESTHUNY. W Workin 
[emer TET BRAWAOL Menitrane Fie Woking 
FETA TT [HESSADAVANROTE JALANAHALT Dept Tender Working 
29865 JuSURU EGGADADEVANOTE [8 MATAERE Dept Tender Woking 
Jyivsuel” HEGGADADEVANKOTE Dect Tender ics 
2667 [MvsunU HEcGeDa; Dept Tender Horii 
23868 (MvsuRU HEGGADADEVANKOTE ನ್‌ 
59 [GURY Dept Terie Working 
13670 MYA HEGCADADSYANIOTE NADL Working 
[RETRO [HECCADADEVANKOTE—[MuLURU [TTR Working 
(sR HECGADADEVANKOTE [6 8. SARASTET ಜತನ Klug 
3ers veda UNS [ASPATHBEKAVAT Dep. Tender Working 
fsa fvsuaU UNSUR eoraturit Ceoosatie 


[AUNSUR 


[eoLANAHAILY 


Cooneriis 


13875 (MYSUR 
3376 Tussin 


[HUNsUR 


[BOLANAHAILT 


‘Co corse 


143 


Village Habitation 


Agency 


Condition 


( 1a872 (MYsuRU HUNSUR Deot. Tender 
[EE HuNSUR [DODDAHENTRT Dept Tender Working 
23ers (uvsunu HUNSUR [Harve Dept. Tender Working 
L SURU HUNSUR RIV ATER Dent Tender Working 
[3st] uNsus Lata Dept Tender Working 
12882 [MYsuRU HUNSUR 7 Deot Tender Working 
SURU HUNsUR ATTEMALALAVADY [TN Working 
[uvsuRU— HuNSUR [MANUGANAHALLL ಮವನ Working. 
288s [vysuaU Thonsus [್‌ Working 
[uvsURU HUNSUr URU ebvekopsly [et Tender Working 
7 |MYsuRU uNsuR [MAnaDURU [wardcor Dept Tender Working 
ry NERALEKUPEE rT Working 
22889 [vvsuRU TY PPE echo TN 
HUNSUS RALEKUPPE KRDL 
3891 [WSU aot. Tender 
vsuRY” TY NERALEKUPPE shevatall T 
[uvsuRU uNSUE [NERALEKUPPE [Shinde canal [TN 
TI Tr Working 
Te T 
HUNSUR Tender Working 
URU 2 TY 
KAISHNARRIANRGARR Dent. Tender Working 
Dept Tender“ —Werking— 
T ABA 
stnar ANA Tender 
Working 


MYSUR 


\MYSURU. [MYSURU. 

[3969 [MYSURU [MrsURU 

3970 |MersR MYSURU 

gr [MYSURU Sur’ 

3972 [MvsuRU MSU” 
[3s |Mvsusy 
23924 [Mvsua 
[ass |Mvsusy 


13580 [MYSURU 


rT 
KDC 
[YSURU NANANSTT KD Wore. 
1382 [MUU [NANuANGUD [—ao Warns 
13984 [MYSURU [NANJANGUD (SHIRAMMALL (BELALE Dept. Tender Working, 
[Ferrari [AuANGUD ANTIT ADL 
213986 |MYSURU [NANJANGUD [HULIMAVU [HULIMAVU Co-operative 
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aoperatie Wort 
PRIvApATN ihe — Wore. 
RNAPATHAL ober Work. 
us [payasan Baer Tender Working 
[Kerra TT [PRNVAPATHIS Dept Tender Woltioz- 
13992 EMYSURU JPRIYAPATNA KRIOL Woriir: 
29993 [vsun (PRNAGATNS. LUKUPEE Trcoenie {Worn 
23994 {MYsUaU. (PIBYAPATNA [CHANKALKAVAL Dept. Tender Working: 
23995 [Miys0Ry. lnivASATN XRD. Wore. 
[Er MYSURU [PIRYASATHA (KITTHURU Dept. Tender Working 
313997: [yYsURU. [rHARsipuR S| pertUpurA pet Tender Worn 
f13998 [MYSURY IT NARSIPUR JATTHAHALL— ARIOL king 
12099 [seven JTNARSIPURT B.SEEHALLL FTN Worklogs. 
24000 (tySURL THARSIPUR [BENAKANAHALLL KROL Working. 
aoor uvsunil frasassus [SCMANATHAPURE FET Wedkicg 
cn Jvsvay [Esssisus [TA LAEADU RID Wording. 
14003 [TNARSIPUR \ALAKADU Working. 
Fz4oo {vsdat [THARSIsur [HURLGANURT KROL Weis 
Fosse ITNARSIPYR [vATALY KAD Working, 
34008 JMAYSURL- [TNARSEUR Soper [TT 
[ETAT [DURE FRiDi-sCP & TF Workioe” 
24008 [RAICHUR. CHU KRIDL-SCP & TSP Working. 
3ap03 RACHA SNDHNUT Cepia. yarkig 
ATT TT [tent Tender Working 
aoir sNDhNs: FY ನ್‌ 
RAICHUR HGSUGU Dart Tender” ine 
40; NGSUGUR T Working 
24014 [RAGHU DestTender a 
5 {RNICHOR Dept Tender Working” 
14015 pet Tandar Working” 
4017 JRNCHUR ‘Dept Tender” Work 
[RACHUN Tender Working. 
4 ITY i 
ACHUR Dept Tender Weck 
WY Dest Tender Working” 
24022 [hAcHUR Dept Tender [7 
JRAICHUR Dept Tender Working 
YT Working. 
14025 {RAICHUR Dept Tender Workiog. 
HUR DesiTender Working. 
027 [RACHA KRDL INOS 
ACHUR Dont Tender Working 
hal Work 
Ra 
TY KT ಗ 
4 T Fp. 7 
I TY R r 
Tl r 
T 
Y TT ೫ 
IDL- ni 
T 
T 
TT ಗ 
TI p is T 
TY 
ks. 
T KS. 
A 
Ey ೩ 
TT] PUR r der 
i rg [SADAPUE [Koposvdds — ent fonder Working 
LINGSUGUA DentTender Mocking. 
14054 RAICHUR. UGUR [TALEKHANA. TI tlender. Working: 
UNGStiGuA ETS 
4058 [RAICHUR (GSucUR ANA My DeptTender 
6057 INACHUR [UPPARNANDIHAT arnaourtz ander Works 
TT INCSUGUR T DentTender PT 
59 JRAICHOR TI [UPPARNANOIHAL Tender i 
AICHUR RTT WIEENGADA [Ameenszscs. Deonlender Woritng. 
Tt NV L Deot Tender Yorkin 
16062 [aAicHUR. [AMEENGADA otetal Tender Workee 
40g [RACHUR [av arapu Working 
| sioek JRAcHUR. NUL A pent Tender Weck 
14085 (RAICHUR [AMEENGADA irkal LTender Working. 
[MANY rvikhana; DestiTender king. 
Re RAcHUR T [ATNGG Dept Tender Work 
2406s [RACHURT [ATNOOR shakacue Tender Work 
ETT dat [ANOS — [athnur Morin 
[patcHun AV [ATHOOR” L Co-operati. Woks 
1407 JRACHUR [BAGALAWAD irebsdsrdinni entender Worklie ——} 
14072. MANN ತ! ಳಣರೆ Se: Working. 
14073 RACHUR. yl ATAGL DeotTender Worklni.- 
14074 JRAICHUR TV [BAttATAGI ept Ten: Working) 
14075, (RAICHVR, [MANVI Cs Working 
Faaoze fenicHua. [oan FiDLNT AAyOSA] —Woitin —] 
34077 [RACHUR (TT Dept Tender kg 
34078 [RAICHU [NL DaptTender Working” 
Fi4ozs JBAcHUR [MANY Dept Tender okie 
12080 {RAICHOR MANY jepk-Tencer Workin 
luosr {ancHus [Mav Deotlander— Workin 
CHUN [Mat DeptTender Workce 
14083. [RAICHUR. [MARY DeptYender Working 
sa0sa™kRAIcHUR (MANYE (GABHAVL DesiTender Working, 
[308s lAicHvE [MANVY sisi DestiTender Working 
[1200s [eaicetn FEN [CHIKAKOTNET DeptTénde ocine. 
2eosz [RAicHUE av] £7 Dentderder Working 
WT VT 7 Depends Working” 
14089 JRAICHUR (MANY. [SORKAL mbslathl DeptTender Working. 
14090 VRAICHUR [MANVL [SORKAL [Raialabanda Dect Tender Working. 
(4091. fRA{CHUR, [MANVT HALAPURA Devt Tender Working: 
2092 [AAiCHUR Mr (HALAPURA siocur woke 
laos lasickvR anv HALAPURA angarscFoli work 
14094 [RAICHUR nav [HALAEURAT [eeraces Deu Tender Woricne 
aichUs AL [i ALAPURA jor DeotTencer koe. 
14056 [RAICHUR. Mav CATT [redcatadinn ertender Wothe 
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2409? |RAICHUR 


Condition 


[err 


Dept Tender 


Dept Tender 


aco 


[ETT 


f—snopr 


(RAICHUR 


1413 {RAICHUR. 


DeotTender 


2a2ca (RAICHUR 


Dept Tender 


Dept Tender 


C6 RAICHUR 


DeptTender 


24107 JRAICHUR 


[—DeotTender 


RAICHUR 


DeotTender 


HIRE KOTNIAL 


Co-opera! 


Dect Tender 


Dept Tender 


[c. SUDADINNY. 


PUR 


DEVARAGUDI 


[14187 [RAICHUR 


TF 


[RAICHUR 


DeotTender 


DeotTender 


[PAMANA KALLUR. 


slp 


TY 


[watagal 


DeptTender 


ot Tender (Ni 


[POTNAL 


xarabadinr 


(POTNAL 


RAICHUR 


[SADAPUR 


(RAICHUR. 


[SADAPUR 


[Urslpsnnur 


[RAICHUR 


APURE 


[Raiagarden Como 


(RAICHURT 


SUNKESHWAR 


[Sunkeshwar” 


Dept Tender’ 


Workine. 


(RAICHUR 
24206 [RACHUR 


ICESHWAR 


aranahali 


DeotTender( MS 


[SUNKESHWAR. 


[shastr amo 


Working, 
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elo 3 3 a 20 
24207 [galcnoR enol [SUNKESHWAR Dept Tender {MS Workiog 
Canoe leniciud MANY HORAN DINKY [roranacieai ‘Co-oserath: Working 
[Er 103 JRAICHUR MANY ‘TORAN DANNY KRIDL {KIOSK Working 

18210 [RACHEL MANYL DevrTender Working 
TXt212 [BACHUR (RAICHUR (Donzsrarosr ವೆ Working 
24242 [RACHOR RAICHUR [athkec KRIOL-SCP ATS working 
14218 TRAICHOR RAICHUS sisocT TGndariPAN Woking 
[RAICHOR [RCHUR Dent Tendei5AN Working 
14215 RAICHUR. ETT iti Dept Tendort Rite’ ಕ್‌ 
~ janis IRACHOR Tlpncos” Jbuanetea SE oepiTender latte = wortieg 
(ACHUR, [RACHUR [oDANGERA T DeotTender MWotkini— 
14218: [RANCHUR [RAICHUR [BUANGERA ddd! “Dept Tender Workine, 
[24219 [BACHUR RAICHUR ICHANDRAPANOA avletiur sot Tender fie Working 
“14220 [RACHURL halt [CuASUGUR ್ತ Dept Tender. Working 
24221 [BACAR RAICHUR KROL & TSE Working 
AcHUR RAICHUR 7 KROSS Working. 
14223 [RAICHUR RAICHUR (GILESUGUR DeptTender (PAN Wotkine. 
RAICHUR RACHUR erebuder Tender Fi Workin 
Fiz 73 ILESUGUR Dept Tender{M.S Working 
143228 JRACHUR [nAICHUR RADU Hecuvaoue PeptTenderl fit Workiag. 
Ta222.(AICHUR: [RaickuA 7 lsspanur (Me: DiptJender Working, 
3228 [nctUS. JRactus Act ZY Tender (fi i 
14229 [RAICHUR. [RAICHUR Dac 7 fy papulandér Workiog. 
P8230 JbAcHUR [RAICHUR IR VENKATAPUR. Dept Tender Working 
24231 [RAICHUR. RAICHUR DAMBALOINNL amos DsotJander Work 
14232 [RAICHUR ACHR [puchalcinei Al orking 
[is223 [RAICHUR [acerca [Hemteral DeptTender Working 
14234 (RAiCHUN RACHUR: [AcGERsA Honumsoar Woskine 
235 JRAICHUR [RAcHUR [STromaovr DertTender Workin. 
4: 7 [AGERKAL ್ರ Dept.Tender Wok 
24237 Jac AICHUR i | Meerpa Deut Tender Working 
T ICUs. UR Deot Tender Working 
14239 [RAICHUR. LACHUR. KADLUN ರ 
4249 [RACHUR [RACHUR adr DentTancec Workioz 
Ty [xOLUN MT Dent Tender( Are | —Workidi 
RacHR aaIcHUR xADLUR joi 
CHUB [RACHA aims KRIDL-SCP &TSP Working. 
4 T] I [KALMAA A Depts Waiting. 
14245 (RAICHUR RAICHUR ansls ವ AT —ostine. 
TT UR ept.Tender. 
17 JRAICHUR RAICHUR . DoDot ic 
TITY [7Y UCHUR kooDol Co-operailie Workin 
7 RIDL(KIOSK 
T LACH T 
TF T 
T 
T rl 
rT rR 
7 T T 
EY Tl r rl 
OORTHI Flot. 
iz z 
Races 
T T F 
T f 
K y 
IL EVADURGA [AMARAPUR utara! Watkins. 
[RAICHUR [DEvADUR [Anton DeutTender Work 
azz Ns [OSADURGA REKERA DeptTender{Rre | — Working 
TT [DEVADURGA AREKERA Eraloturis i 
24274 RACHUR RGA ptTenderi Rite Working. 
B, GANEKAL ತ i 
76 R [DEVADUAGA [Malizpu ki 
4277 JRACHUR WNAGUNOA 5 DeptTender Worle | 
TT (ADURGA [cHiNcHoDL..__— odd i 
4279 [RAICHURL [DEVADURGA [Cechodl ect Tender (Ae Working. 
14280 [RAICHUR. IGA [cHNcHoD z Dopt.Tender {Fite Working 
Tl [DtvapuRGA [ooNpaMs— [Beraial 
(i282 [RACHUR. [DEvADURGA nde (Rite. Workitg. 
FTC LAMB Tender (Rie: i 
4 JRAICHUR. [DFvADURSA Ty areal DectTendar Worle 
28s [RACHUR. RGA Tm Tender {Rite ‘working. 
24206 [RACHU (ADURGA JONDAMBU ಕ್‌ inde Fr 
UR [DEvADURGA TI] [Gabbur- TIE 7] Woriing 
14288 lnAcHUR [DEVADURGA DeptTender Working. 
36289 [RaciW, A: [GANADEAT -erderl Are [ain —T 
UCHUR [DEVADURGA [SANADHAL Fender(fite. Working 
5 [RAICHUR. Dept Tender{ ie Working 
16292 [RACY UGA [GaNADHAL Tender [Wola — 
TpacHUR [DeVADURSA [aval Dert Tender Working” 
14294 [RACHUN IDEVADUSG, et Tender fi Wor, 
34295 RACV. DEVaDURGA (GUGAL KRIDCNIT AAYOGA 
[GAIcHUR [DEVADURGA 0 Rie Working 
2azo7 laacHur [DEVADURGA ASUR Deot.Tender {Rite Working 
14296 [BACHUR A HEMINAL. DepiTender. Workidg. 
ssi (DEVADURGA [HEMNAL Working. 
14300 RAICHUR [DEVADURGA TT] DeptTender {Rite Working 
A301 (AACR [DEVADURGA. iREBUDUR: Dept Tender (Rite Working 
14302 (BAHU [OFvADURGA [AGI BDALSBINT Dept Tender ಗ್‌ 
ETETR TTS [DrvADuRGA MIN Coonan Workihg. 
24308 [BACHUR [oEvaDusGA [AiR JADALADINNI epi Tender {Rie Workihi 
24905 (RAGHU [oevaDuAGA [eRABNDI ender Workice” 
[24306 (RaicHUR. (DEVADYAGA DeptTender Working 
14307 JRAICHUR iA Lr Co-operative Wolkine. 
aso JRACHYEL [DevaDuRSA TTD [Riots BE {Waiting 

JST FT [DEVADURGA [ERARANDT Dept Tender Workin 
[ETETY ETT [oevaDunSa [ERABANDL Dept Tender Woiking 

23311 [RAICHUR [DEVADURGA [K.SRASGERS —BeptTendsr Working 

[RACHUR [DEVADURSA [SASSER DrpTender {Ric Working 
14313 [BACHUR [DEvADUR: MALLEDEVARAGUDDA. KRIDLSCP TSP” Working. 
24314 JRACHUR (DEVADURGA [xAREGUDOA DerrTerder (Fis KET 
Jans pacts DEVADURGA kaREGyDDA J Dept Terie (fi Woking 
2318 (RAICHUR DEvADLRG; RABGERA KRIDL-SCP 87S Working 
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Sno 


District 


IRAICHUR — 


Agency 


KRIDLSCP & TSP 


14318 {RAICHUR Dept.Tender 
[ETerATeT OPA coca Cooperate Working 
EE DevaDuRSA Hemanosr Cooperative Working 

24321 (RACHUR RGA romsoooor Malina: Soar DeptTender (Ai Working 
[ (RAICHUR IGERA [AS Colony Dept Tender (Rite Working. 

7 IN URGAL [Gouindaoal DeotTender (Rie Working 
[14324 JRAcHUR ADURGA [ALAOKAL ualacakal Dept Tender (Rite {— Working 
[ererarre URSA [uaLADKAL iv Sanetal Dept Tender (Rite. Working 
f RACHUR ಯ EVARRSUODR [usladevar sd DeptTender [Rie Working 

evaDunGA. A T Working 

24328 [RACHUR oevaDunGa. [MALLEDEVARAGUDDA ar Tender (Ri Working 

TF Tl Re) Working 

Tr [DEVADURGA. Masa T 7 

34391 [RACHUR URSA [MASARKAL nal Tender Working 

MasaraioT 7 Working 
XRIOL-SCP &TSP. Working. 
Tl A 
RACHUR T Devatsar Deot Tender” Working. 
TY T jal 
KRY Working. 
73 INNT i 
UR INNL Working 
Working. 
TY 7 T 
Working 
A 
7 T 
Working. 
T 
Working 
TT 
MWorklne 
TE TI 
T 
rT 
TO 
f 
T 
TE T 
T 
7 Working 
7 Ty 
F K —[pentTender (Rie Working 
R y 


aagaidin 
sun R oneal ರೀ F 
RACHUR SUGUR Fee DeptTender (MS 
psuolacis NGSUGUE FETT 
[ETTW re MATE Tene: ಾ 
1412 [RACHUR NGSUGUR Dept Tender Working 
Tl NGsuGuR eT Working 
rT Workiog 
fe ್ತ Wek 
1ui1e JRACHUR TTT DestTender (Rte [—Wertog 
oun! Wocki 
[hACHuR TY Dent Tender Workiok 
RACs MEET DestTender Woking 
[erery ve ETT [ADAVIBHAN RSET ಕನ Working 
(SUR ——apanetia (ual Dest Tender Working 
en UNGSUGUR Maru DestTende working 
[a2s Istvan BkADRANAT [AGAnaDFATIT eat Working 
124 TsNaMoGGA rADRAVAT Naver ADL Werke 
14425 [SHVAMOGGA BHADRAVAT ANTARSSSE ನ್‌್‌ KRDL Working 
24126 IsHVAMOGGA [BHADRAVATI [ANTHARAGANGE [Antharagange Dept forking. 
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L18422 [sHvAMOGG: (SHADSAVATL 


Grama:Panchayat 


JANTHARAGANGE 


Cogperative: 


14428 JSHVAMOGEA [SHADRAVAT 


CoDperatves 


[BHADRAYATY 


peered 
[ARAKERE 


Dept 


cn nauoces 
24420 ISHNAMOGL [SHADRAVATI 


[ARAUIHALT 


SAID 


1212431 ISHIVAMOCCA (BHADRAVAT. 


[ARAUKOPPA- 


ERIDL 


(BHADRAVATI 


JATncuNoA 


Dept 


EET 
24433 [SHVAMOGGA 


(BHADRAVAT 


Deas 


HIVAMOGGA' fBHADRAYALI 


Ti 


ial Thor 


Dest 


[SHVAMOGGA [BHADRAVATI 


BILAK] 


[NAVALEBASAPURA 


Dewt 


ISHIVAMOGGA [BHADRAVAT. 


DER 


[ooooeR 


Deo 


[sylvamossA [EHADRAYATI 


[HANUMARTHAPURA 


fanimenik rors 


Deol. 


Working 


[suivAMOGGA [BHADAAVATI 


aRnUt 


[HIRpURY 


ene 


Working 


[SHVAMOGGA BHADRAVAR 


OLEHONNURL 


[ictehonnury 


Dept 


Workin 


HIVANAOGG [eHAORAVATI 


[HOLEHONNURU 


KROL. 


Work 


[BHADRAVATI 


(AGEKODAMA 


[KAGEXODANAGGE 


Dept 


Working. 


i] 


[XAULIHAL 


ALLAHALLY 


Dept. 


Workiva. 


MOGGA [SHaDRAVATI 


PETITE 


[katabsll 


Dest 


Workina- 


[SHVAMOGGA (BHADRAVATI 


Deo 


Workina- 


[KALUHAL 


Work. 


[KAMBAOAT HOSUR 


Working. 


RAVATI 
[SHIVAMOGGA (BHADRAVATI 
14447 [SHVAMOGGA IBHADRAYAT 


MBADAL HOSURU 


AMockini 


HNAMOSG; DRAVATI 


[KuDLGERE 


worry 


2as49 sNNAMOGGA BHADRAVATT 


KUDUGERE 


KAD 


Worlite,——| 


HiiVAMOSG, 


MANGOT 


Works 


Erte MHVAMOGGA 


HAKUNAVA 


Working 


14452 [SHVAMOGGA 


rT 


Keio 


Workin 


Working 


F1asss [SHNAMOGGA 


ipo 


Working. 


"14455 [SHVAMOGGA 


Deo 


—Workior- 


456 [SHVAMOGGA [MATHAHATT 


Deck Tender 


Working. 


JAMOGGA [naman 


Co-0parrves 


KCNANDURTT 


ITRTHAHALLI 


[MEGARAVALLT 


Beat. Térder 


[DETHARALL 


Dept. Tender 


DRTHAHALL 


ELINARURIVALT 


FRTHANALLI 


Pert. Tender 


[MATHAHALLI 


enarual, 


[SHiKARIPUR 


TT 


[SUNNADAKOPE 


F777 HIKARLP 
Aer [MVANCCCA [StKARIPUR 
TTT 

|ETTTER ST A 


JAGASAVALLT 


Dept Tender 


KRID 


KUNCHENAHA 


Dept. erder 


MANDAGATTA 


pect, Tander 


HVAMOGGA 


[suidarapali 


coon 


KRIDL, 


joo [SHVAMOGGA- 
14501 [SHYAMDGGA 


[ccd nakcora. 


KROL 


14502 [SHVAMOGGA- 


[PLLANGERE. 


Dept: Tender 


14503 |SHIVAMOGGA 


FY 


Dept. Teider 


Working. 


14504. 


Co-operaines 


Workin —] 


Works. 


14506 [SHVAMCGGA & 
14507. |SHNAMOGGA Bien Cet Working. 
i (SHVAMOGGA Circ Dept workin —T 
[4509 {SHIVAMOSGA Enaskonos. N ಖapt, Working 
anata! Dey Worllol. 
Deot Workin —— 
3 Workin 
y [ Wortiog 
HVAMOGGA [EHADRAVATY Derr Working. 
HVAMOGG DRAYAD ಕ್‌ Moki 
[shi ಷಿ [BHADRAVAT] Se Operstivs: Working. 
HVAMOGGA peo Working, 
[SHivAMOGGA. Dept J —yoiting 
ISHVAMOGGI Dept Working 
ISHIVAMOGGA KRIDL Working, 
ISHVAMOGGA KROL Workin 
[VAMOGG [BHADRAVATY WAREHALT Dent Work 
22523 ISHAMOGG: [BHADRAVAT (WAREHALL, KROL Worklng. 
HIVAMOGGA JHOSANAGAS MRUTS. Coes Workior 
22525 [SHvAMGGS! osaNnGand. KARIDAVATNT 7 Working 
14526 MOGGA [HOSANAGAR; JHUMCHA. Socpr Workine. 
[SHVAMOGGA [HOSANAGARA THFORA Dept Tender Working. 
14528 [SHNAMOGGA [KOSaNAGAR (PURAPPEMANE Dest Tender Wrkine 
14529 [SHVAMOGGA [SAGAR [RARURYY, Dept Tender Working. 
14530 [SHVAMOGGA. [SAGaR. ——JatiMaNERt Co-Operatiies Wot 
F2asa1 [sHivaMoGGt [sacar ETT Dept. Tendor Working 
[24532 TstivamoGes [SAGAR ela. Dent Feeder Working 
[Err GAN ota xfDL Workin 
lasae [SHNAMOGGA aca aLvE ee Working 
ass ou 7 [Shean [NADAKRTST ರತಂ 7ರ workin 
[ETI [nar [rafagUPeA or 
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Grama Panchayat 
14537 [SHVANIOGGA AGAR Tuman Worklng 
24538 [SHIVANIOGGH (SHIKARIEUR, GAATEASTPR Co DpeRATNE oskine. 
Ee ದ TE 
asco tstivamossA [SHIKARIPUR COOPEBATNE worfihg 
{23581 [SHVAMOGGA. (SHIKARIPUR. Dect, Tender Working, 
24522 (SHNAMOGGA SHIKARIPUR Dest Tendar Workine’ 
4st3 sHvAMOGGA SHIKARIPUR Deo Tender Working. 
[stvaMoGG [SHIKANEUR ೫ CO-OPERATIVE pe 
[stivaMoGG HXAPUR COOPERATIVE 
[SHVAMOGGA BHADRAVATT Dept 
HNAMOGGA BHADRAVATI kip 
2458 [SHVAMOGGA BHADRAVATI PENS 
[24549 [stivAMOGGA BHADRAVATI Dent 
24550 |SHIVAMOGGA [BHADRAVATI Devt 
(SHVAMOGGA [SHADRAVATI KROL 
20552 [stNAMOGGA [BHADRAVATL Dept 
14553 {SHVAMOGG, [SHADRAVATI 
(23554 [stivaMoGG; [BHADRAVATI 
4555 SHNAMOGGR [SHADRAVATI 
14556 [SH VAMOGGA BHADRAVAT Working 
4557 [SHVAMOGGA [BHADRAVATT [EMM EHATTT TT Deo Workoe —| 
4558 JSHWAMOGGA BHADRAVATI [evict —— KAIDL Working. 
| 23559 [si vaMoGG; NAGA [KODUR. ನ್‌ Working. 
[24560 JSHVAMOGGA [HOSANAGARA. LINABESIGE Devt Tender 
[245¢2. [sHvAMocGA (HOSANAGARA MUDUGOPLAHIAG pt. Tender Working 
HNAMOGGA ANAGARA RipPoNeeTE- Dept.Tendor Working. 
14363 [SHVAMOGGA HOSANAGARA PronPETE ಸ KROL 
HIVAMOGGA HOSANAGARA RIPPONPETE RDU 
HVAMOGGA [HANNE 
ce [SHVNAMOGGA STP 
[24567 [stivamoccA Fi Dapt Yonder Working 
[24565 [SH vAMOGGA [SHIRAVANTHE Workloz. 
[24569 lsHvAMoGG: [SAGAR [CALASUPPA 
[14570 [SHVAMOGGA SHIKARIPUR MANCHIKOPPA 
[14571 p ARISH 7 


[BELUGAv 


[ek 
[CHINERIANISURT 


[ssa Jsenaniocsk. SHIVAMOGGA. 
14603 sHVAMOGGA [SORA 
[14608 \SHNAMOGGA 
AMO [soRAsA 
HINAMOGGA 

HIVAMO 
HNAMOSGA 

14611 (SHYAMOGGA Deot 
-14612 {SHIVAMOGGA j aot Terder 


[ETTEERETTTTS [SKN 
VACA ETT 


[SHIVAMOGGA HUKARIPUR: 
sais ISHN aANSGS. [SASS 


[EAST HIKARIPU 7 
14618 (SHVAMOGGA RIPUR CO-OPERATIVE 


Tl INAMOGGA SHNARIPUR. 
TT KURU, [pAvASADA 
24621 JTUMAKURU SRA 


24622 [TUMAKURL boot, Tender 
[TET sina. oro Terder Working 
462s [TUMAKUAU [suber 7 DepfTender Working 


24625: |TUMAKURU TN Dept Yonder Workici 
14626 HUMAKURY [KORATASERE BDF i Devt ‘Working 


24627 ITUMAKURU- ORATAGERE BDFURA Dept Working, 
Ta628 [TUMAKURU KORATAGERE. T Dept Working. 
[4629 |TuMAKURL ~~ oRATAGERE — [EVAMENASRTIT Dept Wortingr 
14820 {TUMAKURU KUNISAL TT Others Working 
24631 VUMAKURU RUNGAU [BHAKTHARAHALIY Pept. Tender Working 
14692 UMAKURY [KUNISAT [KENAPANAKALLT apt Tender worki 
24633 TUMARURU UCL One Working. 
24634 JTUMAKURU UNGAR Dent Tender Working 
636 TTUMAKURU IN GAC oe. oneraries Wortiog 
2636 [CUMAKURD- UNSAL Co-Opantive Working 


[Aru NCA ನ Working 
24638 WTUMARURG [KUNIGAL KRIDL Working. 
[ere USAT [NAGASANDR Fe in 
Eire [UNIcAL [NpAsAE Oita Wonins 
[28531 TUMAKURU (KUNIGAL [THEREDAKUPPE Dept. Tender Working, 
24c2 FTONAKUR UNISA HEAVARECERE others Sorting. 
3 JTUMAKORU [MADHUSTR JCHINAKAVAIRE Co CPATRATVE Wotking. 
14648 TUMARURU IMADHUGIRL (GONDIHALU Dept. Tender Working 
14505 FIUMAKURY IMADHUSIRI GONDIHALAL CO OPATRATVE Working, 
[ETE TTT arc mpc iol wertns. 
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1a5a7-(TUMAKLRL ESALESUDDA. Dept. Tender Workin. 
[2ass8 TIMAKORG TTT QestTerder work 
EPUMAKURY. (THARUR Dept. Tender Working. 
1afso MaKUR ec Tae Working 
assy {romakun” HANA Fs Seen yorog 
aes fromaruRt (SUDIGONDANATRET Working 
u653 {TUMAKURY (GUDSONCANAHALL TES UTE 
[iaeed Tru aKDRLT TUNGanaMEte RUE 
24655 {UMAKORL [GUNGAnAMEE 
fuvAcUaY NGARANIELE TTS 
[4657 [HALKURIKE ss 7 Rsk LAKSHMAY NARAYAN 
14658 [TYUMAKURU HALKURIKE, NUETECH 
14659 [TUMAKURU, MtDISKERE NUETECH 
10660 [FUMAKDRU mo SueRE ನ ‘alt Werkice 
[TUMAKURU 5 NUETECH Working. 
MPLADS 
Fs scent 
NUETEcH I 
NUETECH wortiog 
AUETEOH Working 


24662 [TUMAKORU [NAGARAGHATTA NUETECH 
FTUMAKURU INAGARAGHATTA NUETESH Working 
[TUMAKURU INAGASAGHATTA’ Working 
HQMAKURL NALLEAE ikl 
[TuMaKURU iS Sclenili Working. 
[TUMAKURU NUETECH Working. 

RU Wodking 


i674 |TUMAKURL R Working. 


14576 [UMAKURY Workiog 
A872 |TUMAKURU Working 
Working 
FrlvauuR Working” 
TUMKUR A Seri Hou 
Flees [TUMAKUR 2 yee Wortioa. 
[24692 [TUMAKURU [UMAKURU ARAER DeotTerder Working. 
[sna [ru [ruMAKURU Dept Tendec i 
[UMAKLAL [TupaKURU peptlandar 
FUNAKURU Others 
TUMAKLS Sept Ten 
Ti Dest Tener 
Dept Tender 


[ruvaxuyny asa lian 
TTT (77777 SN 73777 


Paazo2 HuMAKURL —T—™——TyMAKUR 
[azo [Tusk 
[az fn 
|RTTTER 


g [SWANDENATATIT 
aria [SWANDENAHALL 
Fans (IMAURU y [HA NARAIANARTT 
2716 HUMSKURU [ruaUnU T 


171 [MAU EAL 
amis [UMAKUNU [CA NAYaKANAILT 
14719 TUMAKURU ICHIKNAYAKANHALL 
32720 NUMA 0 
ama [UMAR (CHIKNAVAKANALT 
13722 HUMAKUR IGT 
UMARUR 
TTT 
rT 


[TUMAKURU Co-Operative 
[UNAKURU- (CHOWLAKATTE. Dept Tender 
[ruMArURU' k 
[TUMAKURU i DeotTender Working. 
[TUMAKURU, PT Workili 
RUMARURU’ ಟರ Deatlenicr ~~ Wolo —] 
133 |TUMIAKURU’ DaptTender Working 
16734 {TUMAKURL, CHIKNA DetTende Woking. 
14735 |TUMAKUR ರ್‌ Working. 
(TUMAURY ER Co-Ops! orking 
1473? {TUMAKURU: DeptTender Working. 
Yorke 


14738 (TUMAKURLL 

TUMAKURU [CHIKNAYAKANHALLL ತ DectiTender Working, 
470 [ [CHKNAYAANHALLL Co-0peraiive Working 
a7e1 [ry [CHINAYAXANHALLL DeptJerdci. Wore 
[UNMASIRLS [CHNAVACANHACTI DeetTender workin 
e743 TrUMAKURU [CHIKNAYACANHDAL DeptIender Woking. 
Ta7a4 JrUMAKUNY ICHIKNAYAKANHALY Dept Tender orks 
274s FUMAKURN [CuneNavacaNmarrt others Working. 
4746 (TUMAKURU JCHIKNAYAKANHALL) XRIDL Working. 
22747 |TUMANRN fchsNAyasandai Ta Sentence | —Worine 
4748. HUMAKURU. (CHIKNAYAXANHALLE ihe Working. 
4749 HUMAUR (CHINA AKAN HALL Repo DstTencer working. 
26750 (UMAR [CHMNAvaxANHAL Others 
751 MUMAURL [unuveienE [ermAAnaHOSaHGTTT cites 
32752 [TUMAKURT [FURUVEKERE —levrassHosaiaut’ Dest 
Fazss [uMaruRt FTURLNEKERE CONITUMKUE Dept 
18754 [UMAR (TURUVEKERE, HADAVANAHALL Dept 
se lloMAcnt [ruauvecese RANATHOE Dot Working 
14758 (TUMAKURU. [TURUVEKERE. [KANATHUR Others Working. 151 


IMAKURU 


URUVEERS 


[CAHATHUR 


Dect 


Working. 


14758 (TUMAKURY 


(TURUVEKERE 


[KANATHURT 


Dept 


Werke 


14259 (UMAKURU 


TURUVENESE 


[ENATHUR 


Dept 


Working 


14760 HTUMARURY’ 


TronuvereRe 


[KODAGEHAITT 


ius 


a76r NUMARURY 


[UAUVEKERE 


MADIHALLY 


Dso 


Werkids. 
Working. 


[TURUYEXERE 


(AADIHALT 


Dest 


Working. 


1aze2 {UMAR 
ಸೂ73 KURU 


(TURUVELERE 


[MANICHENDUE 


Dept 


Working 


$28764 (TUMAKURY 


PTURUVEKERE 


MANICHENOUR 


Depe 


Workirer 


2426s FruMAKuRU 


ITURUVEKERE 


[SAMPIGEHASAPNT 


Deotitonder 


Working 


{14766 {TUMAKURU’ 
118767 (TUMAKURU) 


a I 
[TURUVEKERE 


[SANPIGEHASAHALL 


Dept 


Working. 


[SAMPIGERASAHALLY 


Deot 


Woking. 


29268 (TUMANURU 


ITURUVEKERE 


Er 


ರೀಣ್‌ 


orking 


24769 {TUMAKURU’ 


(TURUVEKERE 


(SETNGONDANAHALIT 


೧೬ರ 


Worting, 


14770. TUMAKUAU 


[URUVEKERE 


(THALENERE. 


ಈ: ೦೦0 


Workine. 


a7 {UMAR 


uRUvEsERE 


(THALEKERE: 


Dept 


Working 


A772 ATUMAKURU 


[TURUVERERE 


THatEreRe 


Piers” 


4773 (TUMAKURU 


[rUaUvEkERE 


kao 


Working. 


a77e JTUMAKURU 


[URUvEsERE 


Det 


Workin 


4775 {TUMAKURU 


14726 HUMAKURU 


RUVEKERE 


Dept 


erties —] 
Modine] 


[29277 FTUMAKURU 


[PAvASADA 


Dept. Tender 


Woking 


4778 [IUMAKURU 


PAVAGADA 


DeouTender 


Working. 


TOMAKURY) 


[PAVAGADA 


Dept Tender 


14780 FTUMAKURU 


ERNASRIA 


Dept. Tender 


[oa Tent eer 
16783 NTUMAKURY Te ಸಿ ನಳಸGADA 


Dept Tender 


Dept Tender 


Dept Tender 


Oept.Tender” 


[SARAGUR) 


NAKAI 


NAHALL. 


NAKA 


[BEVINANALU 


BEVINAHALUL 


Working. 


Working 


IPASAND 


Working. 


[BHUDASANDRA 


IrUMArURU 


JRutPaSaN ne: 


| — Workin —T 


Wein. 


[BHUPASANDRA. 


Dept Tonder 


Woke] 
7 kT De Taner Wade 
3s UMAR Erm DLT oii 
KU rs DT 
Samet HOM iA PTET RTT VET 
39842 [TUMAKURY BUXKAPATNA Working. 
ERT (SRA HANGAVARA’ Woikifp, 
FTE CTT TTS ETT Wea 
asad [UMAR Try 7 We 
WMAKURU [SRA [CHIKKANAY Dept, Tender Working. 
RARITY EY Ee OTe Wabi 
24248 (TUMAKURLY [MADHUGIRL [CHINNENAHALLE Dent. Tender. Working. 
a [UMAR accel TTT ನಾ yer 
Erm [Maou CNENa A RT peri 
FEW TIT™ ETT (Caine ALT RN [MS 
32952 HUMAKUR aDHUGint ICHINNENAHALLT ‘OTs: Working. 
10453. ITUMAKURU’ [MADHUGIRL [CHINNENAHALLI Dest Tender Working. 
2 STS VETTES DET Wek 
aes [UNA ODAC olen 7 
18856 {TUMAKURY IRA Dept Tender. Working 
Laas |LUMAKURU [SIA Dept Tender forking. 
J 22as8 [TUMAKURL [IRA [DOODABANAGERE Dept Tender Working. 
[24959 HruMAxURU” JRA ERE. Dept. Tender Working. 
[24860 [FUMAKURU [Ra Dept Tender Working. 
23854 |TUMAKURLL IRA [DODDABANAG: Dopt. Terider forking. 
Tan ONAL Tr ond saAuerE ಗಾರ We 
Senet [UNAUEU ET 3 ನ್‌್‌ eT 
148645 {TUMAKURU [SRA JOWARANAKUNTE Dept. Tender. Working, 
14865 IOMAKURU. (IRA JOWARANAKUNTE” Dept Tender 
24866 (TUMAKURU. 8A [OWARANAKUNTE” Dept. Tender 
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Dea. Tender 


Dent Tender 


Wonilnz- 


Dept. Tender 


Working. 


(TUMaKURU 


OTHERS. 


Workiig 


[TUMAKURU 


Dest Tender 


Wiking 


{TUMAKURU 


KID 


Yorkie 


Irumakugu 


Coop 


Work 


4874 [YOMAKURE” 


Dent Tender 


Working. 


Coop 


Workipg — 


Deg Tender 


Working. 


TUMAKURU 


Des Te; 


Working. 


[UMaKUr 


‘omen: 


Working. 


MAKL 


OTHERS. 


Working 


[TUMASURU 


Devt Tender 


Wohin 


[TUMAKURY, 


Dept. Tender 


Working. 


MAKURU’ 


Dect Tander 


Wwajkine, 


ITUMASURU 


Dest 


Workhng. 


[YUMAKURU 


Dept. Tender 


Working 


[TUnAKURU 


Deni Tender 


oii. 


g [rUMAKURY 


Dept Tender 


Working. 


IMAKURY 
TUMARURL 


‘coop 


Working. 


Dept. Tender 


Working, 


apt. Tender 


Working: 


olites 


Working. 


OTHERS 


wortin——] 


Tender 


Worldne. 


Desi Tender 


fru py 


Dept. Tender 


Worklog- 


PUMAKURL ANAHATIT 


Worlds 


Woripg— 


Working. 


Wolkiner 


[rua 


Workiog 


[14900 (TuMAKURU 


Working. 


ITUMAKURU 


F-24902 FrUMAxUR 


Dept Tender 


[UMAKURL 


Dent Tender 


MANURU 


Dept Tandec 


MAKURUT 


Dept Tonder 


KAO... 


KURU 


Dept. Tendir 


Pas fruvauhu —™—— 
2s hmakunu 
[34914 Human UT] 
Pans frumaxyay —™——] 


ie 


EXUNT 


IGERE 


DeplTender 


14949 [TOMAKURY Dosdarahall 


Dev Taito 


[RIMANURY— [GUNATHANITAIT — 


Dept. Tender 


{TUMAKURU SUUGENAHALU- 


Capt 


(RU 


Dept, Tender 


LeptTender 


MARRS 
[UMAKURU- 


Dest Tarder 


Dept Tedd 


Dept Tender” 


Dest Tender 


Dept Tends 


Dept Tender 


DeptcTender 


Working. 


DeptTengc J —— Working 


Dapt-Tander 


Working. 


[TUMAKURU 


Dect Tender 


Workine” 


[TUMAKURU 


Kio 


Woking” 


(TUMAKURY 


Dept Tender 


Workos. 


[UMAKURU 


Deck Tende 


Working —} 


UNAKURU 


OTHEPS. 


Working. 


(TUMAKURU, 


Pept. Tendo 


(TUMAKORU 


Dept Tender 


[—ertin | 


Working 


KURU 


Dept Tender 


Working. 


KURU 
[TUMAKURY 


Coop 


Woriig— 


K&D! 


Working 


[Mata 


Dent Teuder 


Words. 


ITUMAKURU 


Dept Tender 


Working. 


ITUMAKURY 


OIHERS 


Workin; 


TUMAKURY’ 


Dept Tange 


Working” 


EUMARURL’ JstisacRatARs 
(TUMAKURL [SEEBIAGRAHARA 


epi Tend; 
DeptTender 


Workin 


fruvAuRt Tracts 


Dept Tender 


Working 


(TUMAKURU (TADAKALURT 


Dept Tender 


Working —— 


[TUMAKURU (TADAKALUR. 


KRDL 


Werking. 


[IUMAKURU [ADAXALUR 


Dept. Terie 


Workieg 


14978 STUMAKURU [ADAKALUR 


Dept. Tencer” 


Works 


[24975 trumAuny, [ras 


DeorTender 


Working. 


14976 [TUSMAKURU HHAVAREXERE 


Deot Yonder 


Working. 
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14577 HUMAKURU lea [EAVARKERE re Deot. Tender 
24928 fTUNMACUR [ss [svAsckcnc TI Deg Tender’ 
14979 HUMAKURG ENS 71 [Ganisacunte ots 
” [24980 MUMAKURU TY [THARUR y OTHERS. 
14851 HUMAXURU [cues (DAGUR RE. Dent Tender Working’ 
1982 HUMAKURY oer DaSUS ALE —pentTerder Working 
2983 HUMAKURL [eusar anacus [ನ್‌್‌ York 
ydsea {TUMACURY lguen [aDASUE [SONA DepeTerver Waris 
24535 \TUMAKURU [GUBE/ [ADASUR J pent Tender Working, 
[2asss fTuMatuRU bel ASTE [SETTEDAHETT DeptTender Workin 
2497 [CUMAKURU esr AULAStUT [aluuGarTA Dptleiwer working 
Fiasee {TUMAKURL. [ousar [auLAGEATIA A pepeTewer Worker 
[ETSY eT (uaa [AAGHATTA DeotTender Works 
[4990 frUMAKURU cuss [AULAGHATA. Dent Terder ie 
3991 [UMAKURY uss: [AUN ASHATTA en: —peprTender Workior 
jas92 [UMAKURT up [BETTADAMATT Co Operatts Working 
14993 (TUMARURL —lsiba DetTerver” worklor 
9d (TUMAKURY ‘cuss SAGasANDSA pestTendor Woking 
935 [TUMAKUU [eyssr TA estTen: pork 
4296 U Jeussl Deot Tends Worklor 
24997 HUMAKURY cups Teer 2 
sos {ru TT KTNGHATTA. Det Terder 
14999. [TUMAKURU 7 [ANKASANDRA. fF ‘otheis 
[TUNSKURY cups T Peete 
cox luvs suse [DaSAPPANAHSLLY Deot Tender 
MARURU T Tl eT 
“15002 [UMAKURU er ana: T pegtTeoder 
25004 [UMAKIRU SANDRA ATT Dent Tender 
Piso RU beer Dect Tanda 
Ekim oveor Ns vTender 
Ta T KASANDAA POA Dept Tender 
15008 [SUMAKURU MW VET WODAHALT DeptTengsr 
FTUNAKUAY ups ss [G5 suv, NTT 
U Te 1 Tender 
TY T Ty ಸ: 
[UNAKURY- eo 7 Y ಗ್‌ 
ARE Tender 
7 RU 1 AR TT Dept Tenis 
MAKURU TTT loARE Destiee 
i [cust UR Tender 
HANCATT 
M IR cuss [oun others 
[rv TTT i Oe —f 
U7 KT 
Tl T i 7 
TT 
7 
TT 
T T 7 il 
T DemTender Woklar 
AT T TT 
T 7 
TT 
TY T 
1 
T 7 i 
FT 7 RAASANDRA [CaNDtsa Co-oporiiiv. Work. 
FToMacury. TS A lr 
[TUNAKURY T ANGASANDPA Tendel T 
FETT TW 7 [epaA — ADASHA Degklorsar Workin 
IU UBL ALUN. [KAtURU esyTeivdor Wortoe 
06 TT TT othais ork 
7 RU 7 ALLURY ee; work 
MAKURY usar OND ITT Dob Tend Worklni 
15049 [TUMAKUBL T ool 7 Denti: Y 
28060 TUMAKUAY esr roreA HONNASTETTAIIT DeotTontier Workll 
soy [TUMAKURU [eye opps. EAU Tender a 
[rusAcuRY. FX T NORA Deer. Workior 
3 GER FH Kol Worn 
5054 UU OraTac TT Des Workin 
uMAcURY oar Workion 
Fp wiaicdr onarAcFRE Workin —] 
A ORATAGERE. 


worklo 

Work 
Tf 

Working 
Working 
Workin 
Wong 
F workior 
[ruMAxUaU KITS okie 
1506h (UMAKURU OsATAGENE De —Worticg 
so6o (UMArURU. KORATAGERE Dept Works 
oro fruvAcwRU onaTacenE Fe Woking 
soz HuMAcURY; ropaTASEnE Dest workin 
son uuu ropATAGEnE [ Working 
[2502s fruMARURU \koRaTAGERE Kel Working. 
1507 RU onaracine ES Working 
Sy2s (TUMACURY ropaTAGEE Peet Woskine 
16 (TUMAKURU [KORATAGERE (THASADT 7 Dept working: 
“5077 Huy KURU OnaTacene FuNicaD oe Workiog 
25028 (UMACURU onaTaGERE [rUMeaDr Dee Working 
sors FUvAURY ropATAGEE [ruvsaol KE ‘Working 
peo Tuy asuay oparasRE VADDAGERE ep Workin 
1308 {yMAERD opaTacEne busier ದ್‌್‌ Woking 
soa UMAR opATAGERE Vapoacere [ wens 
33 [TUMAKGAG (ORATAGERE Coed ADL Working 
oss TUNARURL [KosaTAGr (VASANAKURICE. Deot workisy 
“5085 [TUMAKURL GnaTacERE [IADANBMURIE [MARAGANAUATE Doot Working 
sone fruvabsy roraraGEnE [vavaaruRre JbpARAGONDANAGTHT ಗಂ Wein 
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35067 [TUMAKURU ORATAGERE [UAANAKURNCE (PATHAGANAHALT ಗ್‌ Wojkiig 
2soss ruMasunU oraracenE NAVANAKURIKE HANAKURKE o Det Workin 
25058 {UNARURL ORATAGERE VADDAGERE ET 7 Pthers Werins 
5090 HUMAKUAU KORATAGERE aopacese CONDANAKATIY Det Workin 
[2509 [Maco oparactne vaooacine— Dept Working 
15092 [ruvacuad onaTAGEnE (ADDAGERE Fre Woking 
song fruMakua osaracsaE NADDAGERE- ವೀ Workine 
2509 JruMarll ORaTaGER pept oki 
[ios [rumpus onarAcEaE Den —weiing 
215096 [UMAKURS [KORATAGENE [TT Working 
35097 (yarn roparaczE peat Woking 
Fizoss riyaxay onaTAGERE ರೀ Workin 
15059. [rUvaKLAtT OnATAGHRE Dept. odkine- 
35100 HuyaxURU [CORATACERE Dust” Werte 

[ru ofarAGEnE pt Workine 
15102 [uMAsUAl ronaTaGznE Fy Woikioe 
25103 [UMAR ronaracEne ರಂ Workitg 
[ruvurus Sat Tender ಕ್‌ 
3510s [yyaxoau Dept Tenisr Working 
Fioos frumAKuRY Dept.Tence Wolkine 
25107 [rumAcUAY DeptTender Workin 
25109 [UMAKUAY JUDEVAAYA RD 
fm 7 Sedu Terdrr Working 
A [oxosa Dest Terie Working 
SLI TUMAKUAU UR ores Workine 
AEVUN Oihers work 
ALEVUR ನಾ Worlox 
Dept Toider working’ 
[DURGE _oihors Worine | 
7 Other Working 
rT KRDL Watkins 
5118 [IyMakuRy HUTHARIDURGA Poot Tander Workiye 
9 Tm [zeA0l Dept Tender Working 
[CuvAcUAU Por Pept Tender We 
KS URL ANMAGRE Cert 7: Workin 
mM JiNNAGARA apt Tender Wohin 
15123 JruMAKUAU DINNAGARA Dopt.Tender 
Ty NAGARA : Work 
FT FATT Dept Tender Working. 
15 TT i TY es 1 
73 ept Tender Workin 
UR 4 ne 
DAVATT MT TT 
T A T 
T 
TY 
T 
[7 i 
rT 
NGA 
T rr 
fn 
T TT 
T 
T 
Tr 
T Tl E 
othe 
aU i DAGLRE —othare Wakibi 
URU GUNG) [vaDrvua WYADINUR TEMPLE [TSS Working 
53 [TUM U L ‘other Working 
[uMAUR KUNIGaL avs ouhers Work 
5 DHVSIAT TI TT Deot.1e Working 
56 (TUNAD LADHUG)RY TT] i DeotTender Worine 
KURU al AVANAHALLI dnyanahail Workl 
FET UG (AHALLL oandioasbie Dept. Tender Worklte 
so rumacUA Im arocanavatanekail. Dept Yander Woke 
ADHUG IAT [BADAVANAEALL 7 FY m Working 
uci Deot.Tender Wottne 
a Qeat Tender Workin 
HUG dr Deon Working 
TT sot Tens iio 
Im imsnkali Cet.Tander Wolkion. 
UGA aranalr [7 Working 
15167 (TUMAKURY MaptiuGlat t-Tender orig. 
[CuAKURY A Dept Tender Workin 
RU UDHUGI ೦ w. 
25170 [UMAR [aD Dept-Teawec Woriiog 
[ruNacuny jreantign DesiTender Working 
HE ea ರ ಸಜ 
15178 (TUMANURU [api si. Tonder Workite 
3x7 Human Di DeptTordec Wading 
25175 [UMAR (DHUGIRE Qept Tener Wettig 
15t75 [UNAKUAY rer oot Tender Working 
[isu TrumasuRu vs DentTender Working 
UMARURU usu Devt Tonder Workin —] 
15179 AT [apy Dept.Terder Workiog 
Sino [UMACA [wal QapkTencer i 
HL [TUMARURU aDeuc Des Tender rk 
FST (MaDtUS KNDL Working 
25185 {TUMAUBU [waDiucin. Rot. once Warkine 
[rowiaxuRt. LADKUGIY DextTendar {working 
15185 (TUMARURY [ania ASAT DeptTencer Wortor 
15185 [TUMAKURU’ [MAotUG [CHANDRAGIAI Qepi. Tender | Working 
[iso [rviratuau [MapkuGn| [OruNDRAG RL ್‌ Woks 
I5168 |TUNAURY. [Mapu DRAG RT Dept Tener Working 
35159 (TUMARIRL TTT WY Dept Tonder orking. 
Q TUNACURU [Maoucir [CADATAVATTA Dest Tender Woking 
Ecce’ [wtactuciar [CHIKADALAVATTA Det Teriter Workin 
2512 [TUNA [apts [CH KADATAVATTA. Dept Tender Working 
193 [TUMAEURY puapuuSnr [CHICADALAVATTA Dept Tender Wiking. 
P2256 [TUMAKURU [aDhuGIR CkAMALUR: Dept Tender Working 
25jos MAUR ro FCHUFAMALYR Dept Tender worina 
35196 [rumatuat DUCHY [cevexaial ve. eet. ಅಗರರ: oikoe 
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MADKUGIRI 
[MADHUSIRL 


Grama Parichayat 


CHNKAMALUR. 


gency. 


Deo Tender 


HINAKAVARA 


Dept Tender 


[FUMAKURU 


[vans 


[CHINAEVAIRA 


Dect. Fender 


(UMAKURY 


[MADHUGIRL 


Dept Tender 


RU 
15202 (UMAKURU 


[vapHuSin 


Dept. Tender 


Works 


[MADHUSIRY 


Deot Tender 


Working. 


15203 [TUMAKURU 


[MAOHUSIRL 


Dect: Tender 


Working. 


25208 {TUMAKUSU 


MADKUGIR 


MAKUR 


[uADHUSE 


% 


Dept. Tender 


Working. 


Dept. Tender 


Workin 


25206 (TUMAKURU 


[wactuSIr 


Dept. Tender 


Workiri. 


25207 RUMAURU 


[MaDHUGin 


Dept. Tender 


Working. 


(AKURL 


[uaDUGIRI 


Den Tender 


Works. 


"15209 TUMAKURU’ 


[yADHuGINT 


Deo Tender 


Working 


(MADHUGIRT 


[25210 |ruMAKURY. 
FET KURU’ 


[MADHUGIRI 


Dept Tender 


Working. 


Dept Tendec 


Workin 


45212 FruvaruRy 


[MADHUSIRL 


apt. Tender 


Working. 


[TUMAKURU 


[MacHUSIar 


[15214 frUMA 


[1525 {UMAKURU 


[waDHuGIRL 


Deot Tender 


‘Working. 


Dept Tender 


Working — 


[MADHUGISL 


[UMAKURU, 


[MaDHUGIRY 


MAKYRU 


IADHUGIR 


Dest. Tender 


Dept Tender” 


Woking ——| 


Working. 


P1525 [rUMAKURU 


[MADHUGIAL 


Dect. Tender 


Working 


{15219 [TUMAKURU 


MADHUGIRL 


FUMAKURY 


[MapHUGIRL 


[Ssddenv 
Thoractapcodarahan 
[ecoderatals 


Dect. Yond 


Dept Tote 


Working 
Working. 


TUMAKURU 


ADHUGIA 


Dept Tender 


Working. 


IMAKURU 
TUNA 


[MADHUSR, 


Working 


[DoDDAMALUR 


Dept Tender 


MAKURU 


|MADHUSIRY 


DODDAMAI 


Working. 


[TUMANUR 


[MADHUGIRt 


g FuMAxUR 


[45227 JUMAKURL 


[MADHUGIRL 


[15228 {TUMAKURt 


[25229 "|rumaxvs 


WADHUGIRY 


DAVALKUR. 


[MADHUGIAL 


[DODDAYAKUR 


[25230 [TUMAKURU 
| 15232 frumAr 


MAOHUGINY 


[MADHUGIST 


DODOAYAIKUR 


[152321 
[15233 JTUMAKURU 


[MAOHUGIAY 


[oonosal 


[IUNAKURU 


MADHUGIAL 


DER 


[MADHUGIRL 


[GAMALAGUNTE 


[SAMALAGUNTE 


[GAsaN! 


[TUMAKURU 


Dae. Tander 


19 {TUNAKURY, 


Dept, Tender 


21527) HUMAKUR 


[Gutte. 


35; IU 


odissratali 


‘eot: Tender 


25223 [TUMAKURU 


Dest. Tendor 


25208 |TUMAKURY 


FOTN 


15278 [UMAKURU 


35702 |rUMAKURU 


Working 


AUMAKURU 


Waking. 


(TUNAKURU 


[MADHUGIRY 


Working. 


FrUMAKURU 


[MaDHUSIS — 


Working. 


aul 
[TUMAKURU 


Deot. Tender 


Workini. 


Dept. Tander 


Workiee. 


[TUMAKORU 


(MADHUGIF 


Dept Tanger 


Working. 


MTUMAKURY 


[MADHVGI 


Pek, Tender 


Working. 


15299 HTUMAKURU 


[MADtUGIAT 


15290 (TUMAKURU— 


[MADHUGIAY 


Deot Tender 


Workin 


Dept Tender 


Working. 


5291 [UMAKURU 


[MADHUGRT 


Dept. Tender 


Working. 


KT KURU 
[ruMaKLRU 
25204 (TUMANURU 


JCKNAVAKANHRIUT 
[CHICNAYACANEALLL 


Dept. Tender 


Works. 


CO oPATRATNE 


Workin 


[CHIKNAVAKANHAULL 


Deph Tender 


Working. 


[CHIKNAYAKANHALL 


Deot. Terider 


Working, 


[CHIENAYAKANHALT 


Debt. Tonder 


Worklna- 


25295, WRU 
5 IMAKURU 
15297 HUMAKURY 


[CHICNAYAKANEALLI 


Dost Tender 


Working 


{15298 (MUMAKDRU 


[MADHUSIS 


Dept Tender 


Working 


H 15299 ITUMAKURY 


[wAntHUG IRL 


Dept. Tender 


Working 


(TUMAKURY 


[MADHUGIRY 


[NERatexeRe 


Dept: Tender 


Working. 


25307 (TUMAKURL 


[MADKUGIRI 


(NERALEKERS. 


Dest Tender 


Working. 


15307 UM AKURU 


[waDHuSIS: 


[PURAYVARA. 


Dept. Tender 


Working 


15803 ITUMAKURU 


[aDHUGiRE 


[SURAVARA 


Dept, Tender 


Workios- 


25304 (TUMARURU 


[iaDHUGIst 


[BURAVARA 


Dept Terider 


Working. 


25205. TUMAKURU. 


[MADHUGIA 


[PURAVARA- 


Dept Tenter 


Working. 


[25306 [ruwArvRU’ 


[waD:UGisr 


(RANGAPURS. 


Deot Tender 


Working. 
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15307 HUMAKURU anc [RANGAPURA- Dect Tender Weng. 
35308 [TU AKURU (MADHUGIAY [RANGAPURA. Dept Tender orking 
5209 {TUMASURU [apical RANTAVALALT Deer Tender Wiolling— 
C25310 fUMAKURY [MaDHyGEY Dept. Tender’ Workieg, 
san HUMARURU [MADHURI Dept Tender Working. 
[ruvArURY- MapuuGles Dect Tender Working 
[rumaxuru uaDu inl DaptTender Working. 
[TUMKUR [antic Wore 
JIUMAKURL [MADHUGHRL Working. 
6 JTUMAKURU—— (MADHUCIRY” T working 
[TuAci Marista Co onfTaanvE | —Woror 
FIUMARURLY ETT Dépt. Tender Worker 
15319. [UMAKURU MADHUGHRI ext Tender Working. 
35320 HUNAKURU DIT Dept Tender Work 
sas JruAkURU [uADHGiA Dept Tender Woking 
15322 PUMAKUN [saDuuGi! Dart Tanger Workin 
25323 [UMACURLS [MADMUGIRY Dept Tender Worling 
[TUNAKYRU HURL Dect Tender Workin 
15325 Human Ter Dept. Tend; Workdn 
26 |TUMAKURU [uADHUGiAI Tender Workoe. 
25222 PUMAKURU oHuC! Dect.Tender Woking 
35326 fyMArUAL (MACHUG AL Dept Tender Worle 
[assis JToMAKUR [ADHUGIRY choraaraald “DantTonder Workin. 
25330 UMAKURU— MADHLG inganahall Dept.7e Workioe’ 
31 [TUMAKUR pAvAcaDA AFASIKEN Dept. Tender TT 
Fiszaz [ruMaRviy PAVAGADA [ARSKERE der Woks 
15333 [IUMAKURLT PAvASAD; JANGAMARARAIIT SHAT Dept Tend Working 
333 [TUMAKURL [PAVAGADA oeptTender Working. 
[TUMAKUR ADA Dept. Tardor Workin ——| 
15336 TUM AKURL (AVAGADA Dept. Tender Working 
TUMAKURU” AVAGADA aolTender Woikii. 
ALUN PAVAGADA Dept. Teoder Working 
TUMAKUAU Dept Tenter Working. 
[saa fruMaKus BAYAGADA Dept Tender Woking, 
TUMAKURU (PAVAGADA Dept. Tender Working 
saz ri PAVAGAOS Working. 
215202 [rumakvnt PAVAGAOA Watkin 
AKURU lorkiny 
[r Works. 
Etry F Worlog” 
Worbiog 


DentTender 


Workin 


MAVINAHALLL others Workins— 
MAVINAYALLL Dept Tener Workiig. 
Deptilender Working. 
DentTendor [Workin 
ptTender working 
Dect Tarde Workiir 
Dept Tender Working 
IruMaNuRU Be rerun Tender Working. 
[1529 fuMicu 2 DetTander Welkor— 
go {rUMAcURU KROL Working. 
15381 [rUMASURU Tentlencer Working. 
382 ITUMAXUR (MRLEXALLAHALT DeotTender Worklg. 
UMAKUAT DANAHA Ten Soin 
saga Dectapcer Workin” 
7 Dect Waking 
Co-oferart Woking. 
15387 Gites Wolking 
Issue (TUMAKURL Depron Working — 
i289 (TUMAKURY’ lender Working 
(5390 TM DestiTcnder Woking 
A HTUMAKURY Co-Operath Wong 
IMAKURU kTéndar Working. 
15393 RU Dept Wako 
5394 [TUMAKORU Deo Worklag 
[2535 JruyaxURU others —Worting 
19396 [TUMAKOU DIR Working. 
25397 [TUMAKLRY KX Deor Work, 
Fasseg [romain KORATAGERE Dest ork 
315393 [TUMAKURU KORATAGERE. Doo KT 
[asap [rUMAKURY ORATAGERE outers Working 
Fisapt FUMAKURG [xoRa7s JTS work 
15402 [UMAKURU IKORATAGERE hers Wiki 
15603 {TUMAKIR KORATAGERE Da Wworkiog. 
[540s ATUMAKURU KORATAGERE Deg Worth 
250: KURU [konATAcese SN Working. 
15108 [TUMAKURY [konaTaGERE peot Work. 
[UMAR KORATS Dept Works. 
15i0n UNsaNURU KORATAGERE JARASAPURA. Dept Hottie 
15409 JTUMAKURU [KORATAGFRE [ABASAPURA. Dsot Working. 
go EUMAKURLT TxonaTagens” [arasapura. ರಗ Wiring 
25014 [UMAKURU kosaTASenE BDPURA [7 ie 
saz [romain oralactn CETUS or rs 
sans |TUMAURU (KOFATAGERE. BYCHAPURA Dept Working 
FEN ETT KosATAGERT vouruRs. Cert Work 
sess FruvarURy «rATAGesE vcncurA Deo orking. 
sae tunaarunl [KORATAGERE. cHAPURA Die Workin” 
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Grama Pan Condition 


2st2 [UMAKURY [ropaTacEsE [covAGAV Wore 
isers |rUMarust opaTaSERE Eoo0ASAY Wiorkicg 

2oens FUUMARURLL KORASAGEKE [soooagAvI 3 Working 
[25420 (TUMAKURU (ORATAGERE [E00DAGAYT T Working. 


1128 [TUNACURL orATAGENE scooaSA Won. 
MAKURU ಗ ODAGAV Wolkits- 
23 TUNAKURY ET ODaGAVT wiokite N 
[ETAT onaracERE [s0oDASAa woke 
15025 JIUNARUR ORATAGERE [BURKAPATN Sup Working 
25426 HUMACURU opaTASERE BUKKAPATNA 
FESR onaTaceRe BUCOPATNA 
15478 [TUMAKURY [ORATASENE [ouceasaTNA 
{ruMaAKURY IRATAGERE [BUKKAPATNA- 
“5430 IUNAKURU jronarasinE [svohPurA. 
25421 [ruvarus oraraGEnE BvcraPosa 
S32 ATUNAKUAL [koRATAGERE SANNA 
Ln438 [UMAKURU oRaracEnE ENNANAL 
15438 FTUMAKURY HORATAGENE 
5135 UOMAXUE (ORATAGEN 
[romcuRd ORATAG Ene 
[uMacUnt. DRATAGEN 
ATAGENE 
ATAGERE 


[154404 
[154411 
[25421 


77 


15148 


15488 (TUMAKUS 
[25488 (TUMAKURU 
F490 [TUMAKURU 


TUNACUE 
Fsso2 [OMAK 
Astor HUMANLY PAVACADA 
sd TUMORI EAVASIDA 
“Regs OMAR PANNA 


NAc FAvac Da 
[isso [uMAtuil NE CA ASANA DestTender 
T 


8 (AGADA YATHANDA Dect Tsider 
1599 MUMAKORU [PAVAGADA Ni pt Tender 
25500 [TUMAKURL” [pavac I THALY KIRDL 


550 frUMAKURY PAVAGADA. TH RN Daten Working 
15502 TUNAURY PAvAGADA 7 [ANAPALNE ‘Doot Tander —[ workin 
[UMAAKURU ava TY Dent Tender Workin 

3s5oa [rUNACORY [PAYASADA (DYALAERE. Dopt.Tender Wortiog 
15505 {TOMAKURUY PAvAGADA CT eat Tender Workthe 
218506 JTUNAKURU eavaGADA [ekuruau Dent Terder Ycting. 
507 |TUMAKURU [PAvASADA Dept. Tender Working 
FEET [PAYASADA BUDDAREDOY-AULY Deot Yonder orig. 


15509 [TUMAKLR \VAGADA [AMAHADURGA Deot.Tender Working 
510 (TUMAKURY [PAVASADA. [CAMANADURGA Dept Tender” Working 


25511 |TUMAKUR [pAvAGADA (KAMANADURGA. ROL. Working. 
15512 [TUMAKURU PAVAGADA [KAMANADURGA. J Yender, Workins- 
[> 
9 


25523 (TUMAxURU PAVAGADA. [KaMANADURGA 7 ot Tender Working. 
(TUMAKURUL eAVAGADA. AMANADURGA Tender Workin 
5515 {TUMAKURU [pavaGaDa [CS MANADURGA Dat Teixer Workin. 
15516 HuAKURU PAVAGADA. KANNAMEDL Dept Tender Workior 
[ssw Irumaruay PAVAGADA. [eaNNaMED Dect Tender Working 
{assis [TUMAKURY, [EAVAGADA (KANNAMEDI Dept. Tender Working. 
[1551s frumaruRu [PAVAGADA (ANNAMEDT Dect Tender 
[25520 fruasinu BavaGaD rorAGUDDE Cert Tender 
[Risso {TUMAKURY, [AVASADA AGUDDA Dept. Tender Worting 
{25522 [TUMAKURY [AVAGADA [KOTAGUDDA Dest, Tender Working. 
15523 {FUMAKURU’ (PAVAGADA (KOTAGUDDA Dept. Tender Workina— 
Assos FOMAKURU —envacapa [KOTAGUODA Dent Tender Worki 
5525 HUMAKURU, [PAVASADA [KOTAGUDOA Dept. Tender Worting: 
35526 {TUMAKYRL [PAVAGADA [KOTAGUDDA Dept. Tender” Working. 
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Liss27 FUMANURY [pAvAGADA [MANGALAYADA [ARECYATHNAHATY Degh Tender Working 
ssae {rower eavAcAoA AANGALAVADA Dep Terde Workioe 
ss2o fruMakuaU PavAcAp; [hess SALAVADA. [uANGAATEDE. Deot Tender Workine 
15599 [rUMArURI PAVAGADA NGAIAVADA lupoasturra Dept.Tender 
sss (TUMaroRU. [MANGALAVADA Dept Tender 
37 [TUMARLRL. [pAVASADA Ivano DepkTender 
15533 [ruMACURG AGRO; [MANGALAVADA 7 Dest Tender Workin 
34 [FUMARURY’ via; NADA xiRDt Working 
[ruvACUAU avaGADA [4 ARDASANAATIT [sHosaall Saat Tener Working 
~~ 25536 (TUMAKORU ayaa [rARIOASANAFATH TG “Dept Tende™——Wotiine 
7 FTUMAKURU PAVAGADA i ARIDASANAFiASt [ARIDASANAHALY DaptTender Workin 
15534 [rvaxOaU ADA [MARIDASANAKALII TANAHITE Dest Tender Workin 
15539 (TUMAKURU PAVAGADA [MARIDASANAHALLT [7 AG DeptTonder otklce 
(TUNA; pavachna a [eutunscsatt pen Jensec Working 
(UMACURU PAvAGADA es DASANAHALT Dept Tendee shine 
VACADA INE DeptTender Working 
PAVAGADA NAGALAMADIKE [HacAAMADSNE Dept Tender Woklcs 
ETT JNAGALAMADIKE Dept Tender Workiog 
TY [NacALAMADIEE — enotbrev DeotiTender Woiklne 
[AGAOA SRIRANGAPURA. DeatTenssr Wok ——T 
me U Dect Tender Working 
[TUMKUR PAVAGADA [ueeasat Dect Tander Working 
ssas TryytaUAY A ALUSANAHALLT Dept Tender Workin 
15550 {7} [ava T Ut T Dept.Tonder Working 
[TUMAKURU iVAGADA INALIGA? T [DANDAPALYA Det. Tender Wodine ——| 
955; RU [HAUGANAtiAL, Dept Tender Wohl 
Ee PAyAGhDd AU [NALIGNAHAILY. Dept-Tendec Working 
[rumAxUAY pAvASADA [HALCANAALT oevasabETiA Det Tancar Workin | 
695 TT Ty [NALIGANABALLT [rr7 Dept Tender Working 
[Tuma paw [paar 
3; IMAKURU SADA YAYADAGUNTE Dept Tender Walkin 
15558 AvAGADA GM yer] DeptTender Working 
[OMAR AvAGAOA MT pez Jendar TW | 
5560 [rUNAKURU DA T Dept Tender Working 
1ssor {Tdi Ava [ADRENAL Tender Working 
fruvacuRy LAVAGADA T Devt Tender Workin —] 
M oepuTender World 
KT [PAVAGADAT [AYADASUNTE Deck Torder Working 
es PrUMArURU DA Det Tender Workiod 
3; AvAca [DASARAMTITAERTT Tender Wadkise 
fruvAcuay WVAGADA 5 TT] Workin 
IT VALI 5? orl 
A ar 
7 
Y Tender 
DA T in 
MT 
A 7 
7: PAVAGAL 
y T 
7 
7 5 
T 7 
; ls 
T K7 
z 
ADA 
r 
FT TTS 
[ruMAcURU (ALUN Deot.Tender d 
fm ARAUAGUFPE JaSALAG HDPE Scenic Workiog 
23 [TMA [nerus. ARALAGUEPE. Te kl 
4 [ruMaURU ARALAGUPPE TIFT? Wolke 
ostatil Worklz 
596 [UMAKUAU N 
[MAURY [euGUn Tere Moline 
[eros NPLADS Working 
25599 |TUMAKURU Ty GUN Wok —] 
fruvicuRy [BALUVANERAIT [cdenaaiT UEC Workng 
35 [nerus. (BALUVANERATT FT Working 
15902 [MAURY R U Fea Woy. 
RU fi BALUVANERAIU Te Ms Seen Workin 
seo [ners T Working 
seos {TUMAKUR [scene T SANA BASAEE, Wola —T] 
URU fn [DASARIGHATTA ait MPLADS Working 
7 [nen [DASHA Ms sei Working 
Isood HUMAKURY i [pasARGHATA [7 
RU fn [DASANGHATTA srs: ಸಾ SiniiNA gASAFPAT Works 
[ETSTN fnerun. AMAL MSSentic Work 
3sota [UMAKURU Tt RUGADAHALTT Ni 
[vyAwRY [mera [GURUGADAHAULY [GuUSADA-AIT Ms Scent Woriing 
FT fu [nero shar Working 
25614 (TUMAURU A [evaASHATTA- 2 LAKSHML Woke. 
(UMAR. [nero [SasAGHATTA [CH NASONRGTATT MS Scionithc Working 
3 [neruz TTA [evasaGHATTA M5 Scion Wotlig 
sso HUMaKURY neva SARAGHATTA. Ushi Na RATAN] orhing 
ses |rumarunu TET ods 7 K, 
7 [Torus [SOORANAKATT TU yssceaiie Weoriine. 
FN Main [rerus NewiFE AGUS ——workind 
seo [UMAURU [ners Honracall aio Wortlne 
TU [ners [adioksnnssra Rucci Worl 
15623 [Marit [ners Ty NUETEGH- kine 
15628 JruMaruaU [ere iiere HUETECH Works 
152s JTUMARURY imerue. trays Sao NUerecH Wong 
15626 [UMAKURU fnerun: AT Rs scepiit Working 
15627 [TUMAKURY [meTug. condsnsnatl Hole 
(rwcury [rerun [sommerahat GNNASNSAPER | — Worle 
35829 UMAKUR [rerun T Lacs NatavaN [Working 
5630 NYUMAURU FisTus raaD! [sek UKSAMNABAANT Werte 
FUNAKURS Fnerus rapaol [sedetatl RUcTEcH Working 
[rUMAKURY inerue: 3 NUTECH Working 
15633 [UMAKUR ere. (MANACIKERE Ms Steniii Workiog 
seo PrMarlRY [rors [MANAIKERE [manAE RE MS Scents Worn 
15635 [MAURY foes | MASAVANAGHATTA Bisetati UETEcH Workin 
see Hruska RENT [MASAVANAGHATTA. lgacalerta HUETECH ನ್‌್‌ 
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15627 [TUMAKYRU 


[reTua CHANNA BASAPPA 
628 (TUMAKURT [riers KM Workin, 
FSD [rus Score Woitini. 
23640 [TUvArtRL [norua KADL Works 
C2s6as (TuMAKUSL [ney Mat: forking 
2562 TUMAURL [npTus ME Wolke. 
15603 [TUMARURU’ [meTuR MPLS Woritln 
CasGu (FUMAKURU [UMAKTT DeTemer Work 
FTUMAKURU, TIMAKURL DertTender Workins. 
5gae FEUMAKURU (TUMAKURY BAILAGERE DeprTerder Wong 
15607 {TUMAKURG [TUMARURU Jeallacene DaotTerder ‘Woikitg. 
35648 (TUMAKURY [UMaKURL [sacra [—oestTenee Woking. 
35619 [rOMAKURU [rUMAcURU [SattAGERE Geo Tender Working. 
15650 {TUMAKURL’ [ruvarURy KE Wore. 
(AUR Pater Work 
ect Tender Workin 
15653 [TUMAKURU [TUMAKURU) other Working 
25654 JTUMAKURU (TUMAKURU ME Working. 
Ru [rma other oki 
15656 [TUMAKURU' [ruMAcURU SemTender Workog 
657 [TUMAKURY yen 
TM [ruMaxuRU Otho fig 
5659 JrUMAKURU [rUiaxURy ‘orn Working 
69 FUMAURU [ru —oher Workin 
FTUMAKURIT [HIREHAULT INendninali there Woikioe. 
[ruNaSURU [TUMAKURU lrornucte XRIDL 
663 [IU MAKURU Jyimacusy RETR. ori 
ea [TUMAKUR [runAsury ಸ ert Tender i 
16s [rUMAKURY [UMAKURU IR [resur Others Working. 
ETT RU esmus Tot Tender Work 
UMatURL ora DantTender Watklor 
[TIMASUEU (TUMAKURU stuse abstr DestTender 
15669 [TUMAKURY [CUMAKUSU Workina 
7 Tm [MALLASANDRA. er Work 
5674 [TUMAKURU HUMAKUR- isan. MME Woking 
FT MAUL. TT T Working 
TM [uasial Peet Terder Works 
ಗ (TUMASURU 
1367s [TUMAKURY’ [UMAKUBU, 1 othojs Workioa. 
15076 [UMAURY RU [OSALAPURAT Dior Tender Workihe— 
IMAKURY ALARA Dent Tender Wot 
7 KURU TU AURA ಗ Woking — 
TY RA £7 
Tander In 
FT 
or 
T 
TT in 
T 
H 7 
T 
TT Tender 
IKNAVACARTT 
AYAKAN Sr ವ 
Y y 
7 
IKNAVAKANHALL [Ht Handacslar KROL 
RU HANOANAKERE Dent Waltoz 
TT KURU Tm [HANDANAKERE M3 Workitg 
‘CHcNaYaxAisalL! —[HONNESAGL— [MEtANaHALI nde Yorkin 
[CHIKNAYACANTHALL [Meru DeptiTande 
os [TUN AKURU CUA ಗ Working. 
YT U FE dk ws 
RU [CHIKNAYAKANHALLL M [7 fe 
15708 (URU, (AYACANMAL [EKER KROL Worl 
[cexnavakaNatt [enero Sati Pept Tender Wodkini— 
0 [rUMAKURL [CH IKNAYAKANHALLL E Deotonde Working 
[TUMAxURY LAGERE 2 Working 
15712 {TUNMAKURU (AKANALL —KORAGERE [otal DepiTéner Working. 
KU (CENAYAANKALLY ‘others Workin 
[UMAxURU Workin 
Fru AxURtT ICH IKHAYAKANMALL Working 
others Workina— 
Oenterda Wortdo 
DeciiTender Worklne 
othe Workihe. 
Ce-0pen i 
15724 (TUMAKURU Tener Working 
25725 |TUMAKURC, CHIKNAYAKANHALLY XRIOL Working, 
7 U [CHKNAYAKANHALAL Dept onder Woitlne” 
FUMAURU [CHIKNAYAKANEALUL Dept-Tender kine 
[TUMAURY Aly Ts Workinal 
35728 [IUMAKURY [CHIKNAYACAN HALL BaprTerder wotkini. 
25730 JTUMAKURG [CHIE NAVACANEALLT Dept Tendei Wot 
15731: [TUMAKURUT [CHIKNAYAANKALLI DaotTender Working. 
[25732 HUMAKURY, (CHIKNAYAKANHALL KROL Working. 
Tl [CNAYAANALLT SeptTonder. Working 
5728 (TUMAKURY [Cm aYASANHaLL —yauananu DepyTender Woricg 
15725 (TUMAKURL Hurivesene. [aseMia Dept Wonkina. 
25726 (UMARURY [runuvexene ರಂ Working 
25237 [TUMAKURU [URUVEKERE WEXERE ther. loins 
25738 (TUMAKURU ಫ್‌ [ANEKERE Dent Working, 
15739 HUMAKURY (TURUVEXERE AE Dept Worldng. 
[25740 MTUMARURY [TURUVEKERE [AREM AL LENAHALU Dept Workinat 
[2s7at (FUMaxURU [IVRUVEKERE [AREMALLENAHALLS Other Working 
25262 (UMAKURY [URL veKeRE BANASANDRA Dep Working, 
1s7a3 VUMAGURU [MaDHUSRY [DABBEGHATTA Deo Working 
[1e7ae, (uM (MADHUGIRY [DapeeGHATA Deot Working” 
15705 (TUMAKURU. [FURUVEKERE [DANDINASHIVARA Det ori 
Las7as HUMAKURU [TURUvVEKERE [DANDINASHVARA Dect Working. 
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(15747 (TUMAKURU [TURUVEKERE {GONTUMKUR jSonitumtur Denifiander. Working. 
15708 STUMAKURU [uRuvexise” [Rsdehat Orhers Working. 
15749 HTUMAKURL [TURUVEKERE. (Huiiekere. Dept Working. 
15750 [TUMAKURU [TURUVEKERE TM Deot Working. 
15751 [TUMAKURY [uRUEEE [scheratii Der 
Lszs2 fCuvekund FTUROVEKERE ಲ adall Dent Warne. 
15753 RUVEKER lL Dect Working 
S25 [TUMAKURL [rukuverenE [DombaranahiT Fo Oo Working. 
15755 {TUMANUR [RURUMEKERE il Othec Workin 
25756 {rl [ruRuvEkEnE avaceis) otters Weriios. 
5757 [UMAKURU frusuveesE hai [7 ‘Working 
25758 [TUMAKURU” [TURUVEKERE — Dept Worbine 
35755 [TUMAKURL [ruRUvexEnE avinakere Dept Wor 
MAUR [rusbvexene ipavaiaesorai thar Working. 
25762 TT [ruRUvEknE F Dept Workin 
Fas2e2 [rumariay HURUVEKERE [poddasherciere pept Workiog 
15763 [TUMAKURL (TURUVEKERE Deot Werks. 
15764 NUMAKUNU [URUvEkenE ಗ oso Wiiios 
F1szes.[rumakony [ruven [waracancdrs Dest working” 
1e76 KURU [URUMEKGHE i oepr Wakize —| 
je En HURUVEKERE i hugacs FST Dept Wollns 
[TUMAKURU’ KERE llapura kl 
15769 [sampist FS 
KS SORAVANRTAT es paet Working 
isms frumacunt SORAVANAHALU' Det Works. 
25772 rum NADAVANAGHATTE, jahadl ep orig 
[s23[tuvakunu’ [VADAVANAGHATIA. Fvadavansr aie Working. 
15774 Woupl.. (MAN KRDL Working. 
35775 |UouPr [cher Workin 
Fisme {uouor TT 
25777 (Uoubr re 
re [OpusL [Nite 
EL re 
15720 fUoust rNDATRE Ad 
[uoer APURA [Sanco [Gago 
7: 1 KUNDASURA UUAD iad 
15788 [uous [kuNDapunA ba 
UL URA [MARAVANTHE 
78 APA INA Navunda 
15786 [oup BURA VARI padvar! 
3 el 7 [Sopa 
15788 [UouPr uNDasunA ZeHatadt 
T AURA 
ANKARTA 
ri 
RADI 
CF sii 
klry 
7) 
i 
7 
uNDASs 73 
[KOTESHWARA Working. 
ua [vedthars Waite | 
25812 (UoUpL URAL AMASDALLY lsebally Deotiender Working. 
EATTABELTHURY T Dept Tender Working 
PL [KUNDaPUa [wapse Working 
is JuourL (80 BADASURETET Working” 
[uupt BADAGUBETTU” Badagabettu Wakor... 
7 luouer marbetiur Worl 
15818 [UDUPI [CHANTHARU IRioL ork 
el luourt YANPURA [cod uthcrce Walioe 
15920 |Uousr our ATPAADI katapadl (Moc ena CH Working 
sao UouP [MAU I TT 
[uouet ENCE Tera I 
15823 TUourl ol Tl Working. 
pL aoTap Waki 
luoust ruc SHorkior 
7 [toc Nl TER Working 
A ecoe od TENDER MWorkor 
[ru Sonar TENDER Working 
15829 [UTTARA KANNAD; [KUMTA (HIREGUTTL TENQES. Working. 
[UTTARA KANNADY NTA. (MUROOR [Muor TENDER KT 
7] [KUNSTA 77] [Nudumaserr — apt Woo 
254 Kar ಸಿ 00 Working. 
3 [UTTARA KANNAL aru TENDER Working 
KANNAD: MUNDGOD (Kodambi ~JENDER Working. 
1563s JUTTARA tANNAD UNDGOD i i TENoEt Wort 
Jee aa iaNiens ied [BACHANART M TENDER Working 
583: KANNADA (MUNDGOD [Marsadi TENDER Working, 
ENR [MunDGoo’ [Mairatlt KalDL. Working 
25839 UTTARA KANNADA i C00 forking. 
CANNADA CT am bores TENDER Work 
(A (SIRSL [Salkani [TT Working 
15842 UTTARAKANNAD) TT Ti Coo ——otor 
[UTTARA KANNADA [SiRSf [Vadail COOP Working 
see UTTAR. KANNAD, stesr FENDER Working 
15845 |UTTARAKARNADA [YELAPUE KRIo Workine’ 
5] [UTIARA KANNADA [vEiAPuR XRIDL. Workin 
[YELLAPUR. FT Working, 
5848 [UTIARA KANNADA UPA KRDL Wortine 
35249. NUTTARA KANNADA (BHATKAL [MAVALEL TENDER Werk 
15850 |UTTARA KANNAD: [EHATKAL TENDER Working. 
I58S1 [UTTARA KANNAD; [BHATKAL [MAVALL - TENDER Working. 
saz TUTTARAKANNADK barca CETTE TENOER ioe 
15853 {UTTARA KANNAD: [HALNAL (ARLAWADA CHER Working 
15858 FUTTARA KANNADA HALAL (ARLAWADA OIHER, Working. 
sess TUTTARA KANNADA HANA [BUZURKANCFRRAT Ere omer (kine 
15856 TUTTARA KANNADA [HALIVAL [EctavaTact [Betavatviel OER Working” 
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"Sno-|District 


[25857 (UTTARAKANNADA 


[HALAL 


[asagavaT: 


NAL 


[SHAGAVATI 


ADA 
IUTTARA KANNADA 
15850 IUTTARA KANNADA 


[HALAL 


ERT 


Working, 


25a6t [UITARAKANNADA 


[HALAL 


(BHEGAVATI 


Working. 


[25062 {UTTARA KANNADA 


[HALAL 


[BHAGAVAT 


Working 


25963 |UTARA KANNADA 


HALNAL 


JpsacavAT 


Working 


[UTTARA KANNAO] 


HALAL 


[CABBAUAGERI 


Working. 


[UTTARA KANNADA 


HaLvaL 


Working. 


JUTTARAKANNADA 


JHALNAL 


TENDER 


Working 


JUTTARA KANNADA 


HALAL 


Kay 


Workine. 


[TIARA KANNADA 


OTHER 


Working 


IUTTARA KANNADA 


OTE 


Working 


OTHER 


[HALAL 


ome 


HALNAL 


KRDL 


JHALYAL 


an 


co-0F 


HAUNAL 


OER 


JHAAL. 


OTHER 


NAL 


KRIDL 


15a7e [UTTARA KANNADA 


[HANA 


15679 JUTTARA KANNADA. 


HALA 


215880 [UTARANANNAD 


UTTARA KANNADA 


ALVA 


[15292 JUTTARA KANNADA 


HALYAL 


[HANA 


MERAN 


DATOKA 


DRIGL 


STLEFO 


Jaoaa 


[RUTETS 


AVADE 


JAILAVADA 


Ho HUN be oy 


KANNADA 


NADA 


ETAT ANNADA 


Workin. 


Morkine ——] 


Woking. 


Working 


Working 


Working. 


Working. 


ARA KANNADA. 


[HALYAL 


JUTTARA KANNADA 


-ltatnat 


ieldng 


[TTARA #4 
[UTTARA KANNAD/ 


JHAUYAL. 


Working 


[HALNAL 


XRIDL Workin 
15949 {UTTARA KANNADA [HALVAL KSI. Workin. 
5950 |UTARA KANNADA ALNAL ovued Workin; 
15951 JUTIARANANNAOA HALAL co:08 Working. 
15952 [LTTARA KANNADA JHAUNAL XRD pking 

953 {UTTARA KANNADA JHA XRD Working. 
“15954 JUTTARA KANNAA- FTN OTHER Working 
PE aD (BALNVAL TENDER Working. 
[15956 TUTTARA KANNADA (HALAL OER Woskidt 


[15957 {UTIARA KANNADA. 


JHAUNAL 


35958 |UTTARAKAUNADA. 


[Hata 


15959 JUTTARA KANNADA 


[HAVA 


960 -[UTTARA KANNADA 


[HALNAL, 


15961 [UTTARAKANNADA 


HALAL 


HALAL 


[NT 


159 KANNADA 
35963 {UTTARA KANNADA 
1596 {UTTARAXANNADA. 


[ANAL 


[vaDoGa 


Woking. 


15965 |UTTARA KANNADA 


[pasvat 


[ARUAWIADA. 


Won 


25965 UITARA KANNADA. 


[HALAL 


leuspo 


Workine. 
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Giama Panchayat Village Habits 


67 (UTTARA CANAD HANA (Guicotu' ರ್‌ TENDER 
15968 {UTTAR KANNADA MHALIYAL TENDER Working, 
Fsoes [UTTARA KANNADA HALAL TENDER Working 
IUTTARA KANNADA ANAL TENDER Wording. 
35971 UTTAbASANNAD) [Hata — TENDER SWorkihe” 
asorz [UTTARAKANNADA AUYAL TENDER Wording. 
15573 [rian KANNADA [HONNAVAR TENDER — eit 
15976 JUTTARA KANNADA Up co-op Woriioa. 
15975 [UITARA KANNADA. supa FENDER Working 
I pa “Teno —Wodkiat” 
[aso77 [UITARA KANNADA supa (PRADHRAT TENOR working 
sop UTTARA KANNADA Sue A TENDER working. 
15970 [OITARA KANNADA. TE ATE [TIT Workioe. 
[UTTARA KANNADA [Suen RAVANRGAE OME Worker. 
1598 Tm OTHER 
15982 [UTTARA KANNADA. ARR sor 7 Working 
35983 (UITARA KANNADA ARR [CATA — TENDER Worn 
TY ARWAR ALLAPUR TENDER, Wore —| 
UTTARA KANNADA KARWAR [AMADA TENDER Wong’ 
UTEARA KANNADA. ANWAR TENDER Working. 
JUTTARA KANNADA ova. [GouaaNA TENDER — Working’ 
[UTTARA KANNADA uma [GOrARNG TENDER Working. 
T €0-೦೪ uring 
15900 [UTTAR KANNADA xunera. TENDER Working’ 
2599 (ciaktAbat APURA —[BAGEPATT [Yrs working. 
ಸಂರ BuBA F UK 
25993 [CHIKKABALLAPURA ——ICHIKBALLASUR [AGAAGURKT [oir Deol Tendec 
KKABALLAS: [CHBALLAPU [ASBASUK NaHAILY Dept Tender 
13995 JCH KAPALLAPVRA ——FcHIKoAt LAPUA aCALAGURKL [CHoxAHatLY 
7 URA (CBALLAGUR Re 7] Tendee 
[SRISAMAPURA. Dept-Tonder 
15998 TCHIK¥ARAL LAPUA. (KBALLASUR [Wana [AUAYARA Daot.Tander 
[CHIsKABALLAPURA ——JCHKBALLAPUR IY Co-Operative 
FT NA TT [ANWAR JHAYAHAHALLY Riot Phare 
1 [CHIXKABALLAPURA ——[CkIKBALLASUR suru (NZ [ ಸ್‌ 
7 Wy TY Co-Operative 
FT (ABALAPURA ——TCHIKBALLASUE Dioeuau (GANGAREKATIVE 
WKCABALLAPURA ——ICHIKBALLAPUR oous Yr Dept Tender 
RA T [DEVASTHANAROSAKALT Dep. Tarder 
16006 ALLAPUSA —— [CHIKBALLASUR HnoBANDE 
[CHIKABALLAPURA BALLAPUR "7 
ec PUR 73 SAMUDYAL [oionatai LY 
TT PUR (BALLAS! AMUDY/ Rpt Pha: iin 
TT 7 T TT 
M7 5 i) WV; y 
TT 7 IR 
T 
TY HKBALAS T 
T T 7 7 nl 
T 
T AN TT ೭ rk 
T 7 
T 
PUR l 7 
T 7 
T T 
y 7 
T T 
TT ST 
MANL AAA OSAPETE— 
UA AMANY WAAL DeptTender Working. 
My M NCHARLAHATT ‘Co-Operative 
32 [CHIKABALLAPURA T [KONAPALLY SAHALLY. Qact Tordar Workin 
16038 |CHIKKADALUA FAMAN ONAPALS AAI Dept Tender Working. 
T T 7] [KONAPALLY Degt.Ts i 
IKKABALLAPURA ——[CHINTAMAN onAPALL- Dent Tender Workor 
FT HAY DeotiTender Working. 
ALLAPURA —ICHANTAMANL KORLAPARTHT i 
16098 [CHIKKABALLAPURA ——CHINTAMANS [ORLAPARTHI Y Works 
k GOLtAHALY Working 
ABALIAPUSA——CHINTAMAN PARTHT [KUTEAP PANAGATY. Workin 
16ps1 [CHIKKABALAPURA ——[CHNTAMANL KOTAGAL T oect.Tender Wore. 
(CNTAMAM— WHALLY Keio} Phase Working 
IKEABALLAPURA ——[CHiNTaMaNl T Dect Tender Workin 
260u4 lc INTASAAN 0] kaioiPhasesT Wording. 
[KORUMARTAPRIY Tender. i 
eM BALLAPUSA ——TCHINTAMAN KOTAGAL Deut Tender Workios” 
16047 (CHKKABALLAPUSAL WNTAMAI 7 SURE Dept: Tender Woking 
ABA LAPURA' M [KURATAEALUL Dept Tender Working 
6048 JCHINCARALLAPURA ——TCHINTAMAN [MURUCAMALA Dect Tender Wortios 
16050 [CHIKKAGALAPURA | CHNTAMAM [EI al “ND Phace-l Working 
MACOELICHKKABALLAPURA. T [GUNDLAHALLL Dept, Tender. Working 
[16052 [CHIKCABALLAPURA HINTAM AN [NANDIGANAKALT Wor 
16053 JCMIKKABALLAPUN [AMANT UTTAHALU Working. 
60 PUBL i UR [MALLEPALLY 
15058 JEHIKKABALLAPURA BAGEPALII [CHAKAVETT T Worn. 
P2160s5 [CHIKKABALLAPURA. [BAGEPALI vi TI Dept. Tender Working. 
Hee ಸ Te Teen es 
HKABALLAPURA BAGEPAULI (CHAMAYELU) DaniTeodsr Wockinz- 
16055 (CHIKKABALLAPURA eAGEPALI) [cer os. 7 DegtTende Working. 
A 73 [cues peptTonder Workin 
IKKABALLAPURA ——[BAGEPAIL, Cues [oueud ihe Work 
16062 ICHINKABALLAPUEA BAGEPALL EWS UNA eh Tender Wein 
loagcpai’ loess. [SHAREKHANATGTE Oihers Working. 
[eAGEALT ARAGTOIPALT 2. pal Feoeriia Wikio 
hana —Tactpal ITT ಹ [MTS SST Ten 
TTA JpagtrAtu JosyaBAGuo PALL [Matacond Co-Operative Working. 
GHKKARALLAYnA ——Tpacesalyy [OEVARAGUDIFAL TT] pestTender | —Woikine ——} 
15068 TCHIKKABALLAPURAT —[BAGEPAL [GANTUNVARIPAULT Dect Tender Worting 
1e0es [cHikkAnat arta ——] g GANTANVARIPATT sDlPhace Worker. 
6070. [cH CABAL LAPUA. BAGEPALII [SANTUMAVARIPALLT (PorHePAiL pest Tarde Workits —] 
26071 JCHIKKABALLAPURA BAGEPALL [GANTUMVARIPALLT z Dent Teriier Waitt 
26072 JCHIKKASALCARUN BaGEPaIIL (GORTHAFALLI VANDLAPTT Dept Tender Working. 
5072 [CUKAGALLAPURAL ACPA [CORTHAPALLT [SUPA Dept Tends Wits. 
26074 JCHIMKABALLAPURA nGepAtt [eutus Ti] HID Phase Woriing. 
26075 JCHIKKABALTAPUBA AGEPALL [uur T oikers Waring 
16076 ICHKKARALLAPURA —™—Tpagepailr Loos [BALeHOSAHRTIT ok Ten Working. 
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Sno [District 
16077 [CHNKABALLAPURA 


Grama Panchayat Village Habitation 


Agency 


Dept. Tender 


Condition 


Working. 


[CHICKABALLAPURA 


Dept. Tender 


KRIDL Phase 


Working 


Dept. Tender 


Working 


[YASUVAGIRIPALLT 


Dept. Tender’ 


Working. 


[HONNAMPALL 


-KRIDL Phase 


Working 
Dept Tender Working 
KRIDL Phase: } Working. 


Working 


[26085 {CHIMKABALLAPUI 
7 _ 


Deot Tender’ 


Working 


Dept. Tender 


Working 


Dept. Tender 


Working. 


Dept. Tender 


Working. 


[1101 
[sol 
[16102] 
[e251 
[16104] 
[16105 
[eoe 
[161021 
[161001 
[16100 
ry 
R61] 
[el 
[eu 
[16114] 
[161151 
ETT 
Pel 
[16116] 
Fes] 


| 
| 
| 
| 


i U Dept.Tender Workin 
UE ANAGEAT uotavaiaralr Dent Tender Wortiog 
ANUR NACARAGERE “Dept Tender Workiog. 
16169 CHIKKABALLAPURA ——[GAUNISIDANOR T RD phase. 
[GAURIBIDANUT NACKALAHALLL T 
5i71 ICHICKABALLAPURA ——[GAURIBIDANUR 
16172 |CHIKKABALLAPURA. [GAURIBI UL. (Guttenahalll Dept, Tender Working. 
1 7 A Deo Tender Working 
274 [CMKABALAPURK. UN NAMAGONDLU se] Worlor 
75 JCMINABALLAPURA. RISIDANUR Dect Tender 
6:26 [CHocABALAPUI [SAURIBIDAN Dept Tender Workiog 
7 [GAURIBIDANUR NAMAGONDLL DT Tender Working 
7 TT pu 7 
16179 (CHIKKABALLAPURA ——[GAURIBIOANUR , UVALANAT KRDL based Working 
Tl pura ET KRIDL Phases Working 
[CH ABALLAPURA ——[GAURIBIDANUF. HAMPRSANGRE Dept Tender Working 
16182 TCrkanlLAPUna ——[GAURIBIDANUR Dest. Tender Working 
Je183 TCHKKABALLAPURA ——[GAURIBIOANUR RAMAPURA Deot.Terder Working 
16184 [CHICCABALLAPURA ——TGAURIBIDANUR [SOMASHETTRTIT Deo ender Werle 
I2siss ICHIKKABALLAPURA SAURISIDANUR. [BELACHICCANAHALLT ‘Co-Operative Working. 
16186 ICHKABALLAPURA ——[GAURIBIDANUR V7 I—peps. Tender Working 
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[GAURISIDANUR 


(VATADAHOSAHALY 


Dest. Tender 


Working. 


[CHINKABALLAPURA. 


[GAURISICANUR. 


VATADAHOSAHALIY 


Dept Tender 


woking, 


[CHINKABALLAPURA. 


[SAURIBIDANUR: 


JATADANOSAN 


Dect Tender 


orkid. 


[CHIKKABAICAPURA 


[GAURIBIDANUR: 


(VATADAHOSAHAILY” 


Dept. Tender” 


Working 


eo 
fs 
x} 16193 


[CHIKKABALTAPURA 


[SuDicAND. 


MPASANDRA. 


DepiiTender 


Workin ——| 


[GuDteaNDA 


(HANIPASANDRA- 


Dept. Tender 


Waring. 


p {ie1s2 JCHNKASALLAPURA 


[CHIRKABALTAPURA 


UDIGAND: 


[HAMPASANDRA 


KRIDL Phase? 


Working. 


16}24- [CHIKABALLAFUBA 
6195 {CHKABALAFURA 


UDIBANDAT 


[HAMPASANDRA) 


Dept Tender 


Watling. 


[SUDIBANDA. 


(HAMPASANC 


Dept Tender 


Workiog 


16196 


JCAKKABALAPURAT 


)SANDA 


HAMPASANDRA— 


Dept Tender. 


Working” 


FIT 


PURE 


[cuieANoa 


[MAUMANL 


Co-Operative 


Working 


(CHIKABALAPURA 


(GUDIRANDA 


[TAUMARY 


Dept. Tander 


Workin 


FT 


(CHISKABARPURA. 


SUDIBANDA 


[rRUMANL 


—DeotiTender 


Woikioi 


ಸಂರ: 


(CHIKASAULEPURA 


(GUDIBANDA 


[mauwan 


Dept Tendec. 


Working 


26201 


[CHICCABALLAPURA. 


ANT 


ope 


16207 


EMRIBANDA 
{cDpiBANDA 


[TRUMAN 


Others 


Workin 


[26202 |CHIKKARALLAPURA. 


[CHIKCABALLAPURA 


[ETT 


[uuopu 


Dept. Toner 


Working. 


16204. 


[CHICABALLAPURA, 


DIBANOA 


ou’ 


Ce-opsiative 


ting 


610: 


TT 7 


[GuDIBANDA 


[uuooy 


co Operative. 


Working, 


16206 


[CHIKKABALLAPURA 


UDIBANOS 


[oop 


{26207.| 
[16208 


162091 
JEGITE 


[CHIKKABALIAP 
(CHIKKABALLAPURA 


[GuoisANDA 


looU 


Dept, Yonder Working, 


Det. Tender 


Woking. 


[SUD BAND 


coorentve—T 


working ——| 


PUA 


[uuoDy- 


KBlDL hese 


Workin — 


[GUDIBANDA 


[VARIAKONDAT 


Dept. Tender 


Workine. 


[VARUAKOR 


KRIDL Phase 


Working, 


DA. 


pent. Tender 


Woiklos. 


[VARLAKONDA- 


Co-Operative 


Working, 


[VARLAKONDA 


othe. 


Working. 


YELLODY. 


FRiDL Phaze 


Working. 


ElLOD 


Working 


«Rip Phase-ll 


Wetkins. 


[GuDisANDA 


ou 


KAD Phase 


Workine. 


[veoDy. 


Workdie. 


ou 


SDUAGHATTE 


[AUD 


WRiDL. Phas 


DUAGHATTA 


Dept. Tander 


IDLAGHATTA 


[ANUR 


[SDAA 


DLAGHATTA. 


[sDLAGHATTA, 


TTA 


IDUAGHATTA 


Maou phase 


Dept. Tender’ 


Dept.Yenslar 


pent. Tender 


keipl Phaze 


S6iDL Phase 


EPTITuTY 
AGHATIA 


[rk MMA NAYAKANAHALUT 


Dept. Tender 


LAGHATIA 


THIMMANAYAKANAHALUY 


[IMINMMANAYAKANATALLT 


Kho pheizi’ 


[SIDLAGHATIA. 


[¥ HUNASENAHALLL 


[CHINKADASENAHALLT 


kRDL Phase” 


[YHUNASEN 


KRIDL Phosex 


HUNASENAHALLY 


[SHEEGEH 


PATHAPALYA 


DEVARLAFRILY 


THIMAMAPALIY 


MANAPA 


ARASANAPATIT 


[MMMAMAPALLT 


DMMAMPALLY 


Dept Tender 


THOUAPALLT 


[mHouAPAtL 


psa Tender 


VEMLAMPALS 


Sur XAYAISAIT 


Dact.Tender 


NAYANAHAILI 


othe 


pLPhocsT 


[CAIKBALLAPUR 


CeOasiative 


[CHKBATAPYR. 


Deck Tender 


Ta 


KRiDLPhass-l 


[CHKBALLAPUR. 


15281 


[CHKBALLAFUR 


CHIKKABALLAPURA 


UR 


CHINFABALAPURA 


[CHIKBAULAPUR. 


CAKKABALLAPURA 


[CANBAILAPUR 


co Operive 


Working. 


(CHIEABALLAPURA 


Tl 


KRIDLPhise-_ 


Working. 


16287 


152s 


(CHINKABALLAPURAL 


[CHIKBALLASGR 


Dept, Telus 


Working. 


ican BURA 


[CHKBALLASUR, 


ce Orerntlve Workin 


216285 


6287 


[rey 


[CHIKKABALTAPURA. 


R 


Dept: Tender 


Work 


[EHIKKABALLAPURA. 


[CHKBALSURT 


HISKABAUAPRA- 


[CHIKBALAPUR. 


Dept Tender” 


Workire. 


Dept Tender 


Working. 


7 


Deot. Tender 


lorine. 


[GHCKABALTAPURA 
(CHIKKABATEAPURA 


[CAKBAILASUR 


15250 
36291 


JchKKARALAPURA 


[CAKBALLAPUR, 


Dept Tender 


Working 


Ceocerive 


(CHIKKABALLASURA 


[SHSCALLAPUR 


Dept. Terie! 


Wotiine, 


(GUKKABALLASURA 


[CHKBAULAPUR 


¥RDi phase 


Workini. 


FET 


(CIKKABALLAPURA. 


[CIAUESUS 


[KoNcENAHALS 


Xeiptpsce 


Working 


16298 


[CHIKABALUAURA 


[CHIKEALUAPUR 


[ronDEvaHaft 


“Rip phass: 


Workine. 


3629: 
ಕ 


CHIKKABALEAPUSA 


[CHBALLASUR 


oNDENAHALtT 


Dept. Tender 


working. 


RT pURA 


[CareAlAUR 


[poNDENabAttT 


Dept. Tender 


Wolking 
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Sno istic Taluk © Grama Panchayat _ Condition 


16297 ICHKKABALAPUSA ICMIKBALAPUR > [WANCNa ರೀನೀ 7ರ Works 
isos [cenixaBA LAPUA ——TonreatrAiR Ce. Oparatns ine. 
28299 Crib ABAULABURA [CHIKBALLAPUR: Dect Tender Wotkng. 

6300 [CHIKABALAPURA ——TCHIKRALLAUR ಸ್ಸ co-Oreritic Workiig 
26904 VCHINEABALLAPURA, [CHIKBALLAPUR KRIDL Phase Working. 

26302 ICHIKAGALAPURA ——iicsallAPUR T KR: Flare Worklog 

26308 [CHIKSSALAPURA [CHKSALUPUR ‘Co-Ovatati Working 
[25304 CHIKKAALLAPURA [CHIKBALUASLR. KRIOL Phase-i Working. 
ILEs0s SCHIKKABALLAPUR: [CHIKBALLAPUR PATRENARALIY Cರಿನeistie Weiine 

16306 JCHIKKABALLAPURA [CHIKBALLAPUR [PERASANDRA Dept Tender” Working. 

307 ICHIKKaSL [CHBALLAPUR [PERASANDAA Debt Tender Working 

3630 [CHIKKABALLAPURL [CHKBALLASUR [eRASANDRA ‘Dept. Tonver” Workin 

16309 Jcuecadataruns HBA LAPUE Fos“orataiTt Dept Tender Working 

18310 JCHIKKABAL LAGU, [CHIKBALLAPLR [posHorTaratl\ KAIDL Phased Wolkihe. 

16314 {CHIKKASALLAPUBL [CHKBALLASOR [POSHOTTAHALY Dept. onder 
F16312 TCHIKADALLAPUaA ——TCkBAtarUs OSHA RD Plaza 
[26313 JCHIKKABALLAPURA. ITRTITR Dept. Tender 


16314 (CHIKKABALLAPUR CHIKBALLAPUR Dept. Tender 
[15315 FCHIMKABALLAPURA IKBALLAP UR A k 
{26316 [CHIKKASALLAPURA- CHKBALLAPUR [THIPPANAHATAT % 


{16327 [CHIKKABALLAPURA JokxBArtAPUR THIPPANAHALLY 
HIKKABALLAPURA AHALLAL 


AULA p Det, Tender 
[BATLAEALLAL Dept. Tender Working 
BHOOMSHETHHRET Cooperate Working 
HOOMISMETINAUT Dept. Tend 

[pHooNsHETHA Dept Tender 


HIKKABALLAPURA 
[CHIKKABALLAURA 


§ 16327 [CHIMKABALLAPURA [CHINTAMANL 
[16325 ICHMKAGALLABURA. NTAMANI 
(APUBA HINTAMA 


[153371 


[16268 [CHIKKABALLAPURA ———ICHINTAMANL 
[26269 ICHIKKABALLAPURAT CHINTAMANT 
0 [ct EUSA HINTAMANL Dept Tinde 


KKARAYLAPURA [CHINTAMANY kRiDL Phase 
[26322 [CHINKABALLAP [CHINTAMANL Dept. Tender 


& HKKABALLAPURA. MUNTAMANY KBIDL Phased 
6372 [Cu Dept. Tends 


Dart. Iende 
Kanu Dezel 
Deot-Tendee 
pest. Tene 


Rl 

Dept Tender 
Deot Tanda Workios. 
Dect. Tetidet Worklod 
JCHINTAMANI Dept Tender Workiog 

INTAMAN Dent. Tender Workioa— 
TW Dent Tender Workin 
Dept. Tender Working 
[GAURISIDANUR Dept.Tendet Workihe. 
[SAURISIDANUR R Devt. Tender Working. 


T 3 LAUR! Dept. Tender Working. 
[CHIKABALLAPURA [GAURIBIDANUE- [CHIKKAKURUGODL Dept. Tender Working. 


oicanatlarurA —— [can isiosnu eee eg Tender Wain 
[CHIEKABALLAPUR/ [GAUBIRIDANUE |G Bomqasnda___.. i Dept Tender Working. 
Ciitcaasiiar usa —[enusaNun Sr 7 Dept Tender kl 
[CHIKKABALLAPUR, [GAURISIDANUR [GEDARE Working. 
OHIKCABAULAPURA ——[csUniBiDaNoR Work 
SABALLAPURA ——[GAURIBIDANGS RienaT re rT 
TTT ETT GMAT Dept Tender Saki 
(OKABAUIAFUNA —— [GRUB DANUN EEETETT ್‌ est Tender Wind 
{CUIKKABALLAPURA [(GAUSIBIUANUR [MIREBIDANUR, Devt, Tender. Working, 
TTT ETT TET Ren Waring 
26102 (CHKKABALLASURA ——TGADASIDANUR SUSUR ನ್‌್‌ edie 

26403 JCHIKKABALLAPURA IGAURIBIDANUR. IDAGUR, Dent, Tender Work 


26404 JCHNKABALLAPURA ——ISAUNIBIDANUS [ARABAG AGE Coomie Worle 
16405 IcuisABal APRA ——IGAUMSDANUA [ARABANDALLUN ಲಿಂ: Working 
[26206 KCHkeABALLAPUSA ——— JGAURIBIDANURT [ARABANDAHALLY Dept. Tender Working. 
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[Gaunt IoAMUR. 


Grama Panchayat 


[ans sANOAHASUL 


Working. 


[GAURIBIOANUR. 


[asaBANOAHAILY 


pect Tendel 


Work 


HIkKAl mY 
15410 (CHI(ABAILAPURA 


EY 
(GAURIBIDANUR 


LABANDAHALLY 


Dect Tender 


Working 


ARABANDAHALL 


Dect Tender 


Workins 


36912 [CHIABAILSPUR 


(SAURISIDANLR. 


JARABANDAHALLY 


Deer Tender 


Working. 


[16812 {CMKKABAMLAPURA 


AURIBIDANLR 


[AL UNAYAKANAHRTLT 


Dept. Tender 


Worknd- 


16413 (GHNKABALLAPURA. 


[GAURIBIDANUI, 


[xyaD: 


Workin 


[CHIKKABAMAPUAL 


AUR BDANUS: 


[ANCHEDANRET 


Dept Tender 


Working. 


[CHIKKABALLAPURA 


[GAURIEIDANUS. 


(MINAKANAGURI 


KROL Phazet 


kine. 


[CHIKKABAULAELRA 


[GAURISIOANUE 


MIMAKANAGURNT— 


Dept Tender 


Workind. 


[CHIKRARAIJAPURA 


[GAURIBIDANUR 


AINAXANAGURK 


Dep. Tender 


Workin. 


BALLAEUR/ 


[GAUSIBIDANUS. 


pent. Tender 


Workire” 


[HIKKABALLAPURA 


[GAURISIDANUST 


HIKKABALARY 
CHIEAPALLAPUF 


ALLAPURA [SAURINDANUR 


eioiphasel 


Working. 


Degt Tender 


Wokur 


[GAvaIsiDANUS. 


IDL Phasg-T 


Working, 


Dot: Tender 


Working. 


[CAMKABALLAPURA. 


WURIBIDANUR 
(GAURIBIDANURT 


ICKABALLAPURA 


AURIBIDANUR. 


[CHIKBLALLAPURA 


(GAURIBDANUR 


(SONAGANAHALIYT 


Qeot Tender 


Worklls- 


Deer Tender 


Wording 


Dept Tender 


Workin. 


HIKKABALLAPURA 
[CHIKEABALLAPURA 


[GADIBIDANUE: 
AURIBIDANUE 


[SONAGANAHA 
JsONAGANAHALLY 


KRIDL Phased 


Working. 


Dept. Tender 


‘Working 


[SAURIBIDANUS. 


Ki] 


Cpceriie 


Werk 


[chKkaSaLLAPUSA 
T 


SURIBIDANUS. 


Tanda 


Working. 


[CHKKABALLAPWRA 
[CHIKKARAMAPDRA 


GAURISDANUN 


KRiDL Phaze 


Worklng- 


(ABAILAPURA 


Tender 


Workine. 


IKKABALSAPUR 


EVABAHALIT 


Dept. Tends 


Working. 


DAHOSAHALL 
nal 


Tender 


2-OFarsiNc 


other 


Dhumatyuntzhali 


Dont. Terder 


shall 


peo Toni 


shall 


‘Co-Qnerathe. 


Others. 


Peet. ender 


Deg. Tender 


lamsz2ndrs 


Others, 


hiktaranchgiu 


Pept Tender 


nmnareddyhal 


pect. Tender 


Co-oeoat 
Dep Tender 


Deit.Te/ 


[SIDAGHATIA 


[DODDATEKLAN ALLL 


RID Phot: 


IDLAGHAY 


Dept Tener 


ETHMASANDRA 


[IMMASANDRA 


AREYAPPANRERIT 


[HMMASANDS 


16479 (CHIKKABAMAPURA. 


THIMMASANORA 


[IHIMMASANDRA” 


BURA 


[VENATAPURA. 


NKATAPURA. 


[SIOJAGHATTA 


(VENKATAPURA. 


GANUGUNTA. 


JDLAGHATIA 


INIGUNTA. 


[SIDUASHATIA 


[GANMIGUNTA 


DLASHATIA 


[SANNGUNTA 


Dept Tender 


SIDLAGHATL 


[SD AGHATTA 


Dept. Tender 
rt 


Hi 


stot 7 


SDLAGHATIA 


[CHINKARALLAPUR: 


IDLAGHATTA, 


[26408 [CHcKABALLAPURA 


[siouASHATTA 


[CHMEABALLAPUBA [SIDAGHATTA 
HIKABAULAPURA. IDLAGHATTA. 


[CHIKKABALLAPURA, 


[sIoLAGHiaTTA- 


ICHIKEABAULAPURAT 


IKKASALUAPURN 
[CHEKADALLAPURA 


[SIOLAGHATTA 
DLAGHATIA 
(SIDLAGHATT: 


Dept Tender 


[CHIKCABALLAPURA, SIDLAGHATTA 


JOCAGHATTA. 


Dept Tender 


kpioL hase 


(CAKCABALLAPUR: 
[CHEARALACURA 


[StDUAGHATIA 


KROUPhaze-1 


Debt Tender 


ICHISKABAULAPURA- [sIDiAGHATTA 
[CHNKABALLAPURA IDLAGHATIA 


Dept. Tensei 


orn. 


(CHIKKABAMAPURA' 


[sioDGHATTA 


Dest Tendei 


Working. 


[CFINKABALLAPURAT 


[SoLAGHATIA 


[HAMMAN AMAL 


Dept Tender. 


ic 


[RAMANAGARA 


[CHIKKABATLAPURA. (SHAT 


[CHANNAPATNA 


TY 


Deot- Tender 


Workits. 


AALURPATNA 


KAD 


Workiia- 


CHANNAPATNA 


‘SOGAK 


KAD 


Working 


(ANAKAPURA. 


(HOSADUFGA. 


others 


Working 


1651 {RAMANAGARA 
16515 (RAMANAGARA, 
16516 JRAMANAGARA 


[ERNAKAPYS: 


[HOKUNDHA. 


‘Oiers 


Working. 
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26517 (RAMANAGARA IKAMAKAPURA. (UNASANAHALLT 


e513 JRAMANAGARA [KANAKAPURA [KODA 
ss (inca Aco) OL 
Iesi0-AMsNAC Aa Acaor rer ನ್‌ Ver p 
26521 (RAMANAGARA IMAGADI HIKKAMUDIGERE P ll dr 
26522 [RAMANAGAR: [MAGAD [Guo 
[eee yasnor kai ್ಗ 
26524 RAMANAGARA [MAGAD! [KANNURU Department Tender} 
ozs JAtnsNACAA acc UU T [pecker Tense 
16526 RAMANAGARA [MAGAD| NETHANAHALL ‘partment Tender] Working. 
1652? JBANANAGAAA AenDr MERaNANALIT [rN Wein 
esd MAMNAS HAN AAD aii GATTA Open wedi 
[15529 [RAMANAGARA [Macao RISIRIPUR Co Operative Working. 


530 [RAMANAGARA [RAMANASARA. ANCHUG Others Working, 
531 [RAN ANAGARA RAMANacass Working 
“IRAMANAGARA (RAMANAGARA Department Tender | Working: 
[2653s fpnmanaca JRaMANASARA UTAGAL Working 
26534" (RAMANAGARA (RAMANAGARA AU Working 
¢535 [RAMANAGARA EAMANAGARA Working 
15926 [RAMANAGARA HANNAPATNAL Wor 
RANANAGABAL ನ Trine 
[165397 GARY p 
Esa mere T 
[16541 [RAMANAGARA 
[16542 [RAMANAGARA 
BAMANAGARA NAPATNA 
4 (RAMANAGARA- HRNNASATNA 
pe IANAGARA HANNAPATNA NAGA 
6548 [RANANAGANA CHANNAPATNA [bsg Hau 
26547 [RAMANAGARA CHANNAPATNA ALLY 
ests [AAMANAGARA A TN 
49 [nAMANAGAN JAHINAPATNA. 
A HANNAPAINAL 
ABNABATNA 
HANNAPATNA 
[CHANNAPATNA 
[CHANNAPATNAL 
ANNAPATNAY 
Gn TNA 
ANNAPATNA 


[Geranmen: Tender| 


CHANNAPATNA- BYADARAHAUY 
(NAPAT. 
(CHANNAPATHA 
al 


[KUoLuRY — Sattomogeraali 
Mody 

(KUDU KUDLUR 

[cus HENS 


[snNaPATNA ಗೀತಗ Wein 
CEPA — Working 
[CHANNAPATNA. Working. 
ut Ty 
7 
(CHANNAPATNAL 
Te 
ANNAPATHAL 
AMANAGAN [CHANNGPATNA 
RAMANAGARA. [CHANNAPATNA 
RAMANAGARAL HANNAPATSAL Others 
RsatAGArL [CHANNAPATNAL thar 
[RAMANAGARA [CHANNAPAINA. JATUIKERE. 
JRAMANLASAR/ [CHANNAPATNA [MATIKERE 
NIANAGARL UNNAPATNA GRE Working. 
RAMANAGARA [CaNMAPATNA [MuoGere workioz. 
JRAMANAGAR; [CHANNAPATNA [MUDGERE — Working 
RAMANAGARA INNAPATNA. UDGERE. in Working 
[RAMANAGARA [CANNAPATHA — [MALANAYIAN ATTY 
[RawANAGAA- [CiNapama [MAILANAYAKANAHALS 
[RAVANAGARA- JouawnaPATH [rAILANAVAANAKAILY 
RAMANAGARA [CHANNAPATY JOALANAYAKANAHANLY Fon rr | 
[RAMANAGARA [CHANNAPATN; [NAGAVARA oihers } 
(RAMANAGAR; [CHANNAPATNA (NAGAVARA. Others. { 
NAGAR: [CHANNAPATNA (NAGAVARA Others, 
RAMANAGARA HANNADATNA |NceuAsANDRE [oestrone Tender 
[ramansgana (CuANNAaTmn NEeLASANORA Dopafiment Tender 
16622 {(RAMANAGARA. [CHANNASATNA [NEELASANDRA ‘Others. 
[26628 nM ANAGARA— [OIANNAPATH [HeASANORA— or Workin 


[26628 [RAMANAGARA. [CHANNAFATN, [RAMPURA Depatimite Tender Working 
éezs [RAMANaGARA TENTS APURA DerantertTeniec Working i 
36626 JRaanaGanA [CHANNASATNA RAMPURA ರಂಡಿ Workioa 16 


{36522 [RAMANAGARS, [CHANAADATHA RAMPURA 7 Devariment Tender[ Working. 
26528 (RAMANAGARA. HANMACATNA [RauPURE [RAMPURE, Others Werks. 
16829 [RAMANAGARA [CHA NNAPATHA [SNGEAI FRE Tops Wore 
15630 (RAMANAGARA HANNAPATHA [acral FURA. RANT others Working” 
16631 JRAMANAGARA [CHANHAPATN/ [SULLERL Ue TY Boperaii ni 
[16632 |RAMANAGARA [CHANNAPATNA [SuuEs Deparment Teoderf— Working 
10693 [RAMANAGARAL [CHANNAPATNSL eR CET Derartmerit pda: —— Work 
634 [RAMANAGAFA [CHANNAPATNA COUFAL Rl sean ment Tender] ——Workng 
16635 [RAMANAGARL IANNAPATNA GACHAG: eminipur Rol Working. 
ಸ CARA HANNAPATHA [rAcacHAGERE [BOMM ANAT Oe Working 
16837 [RAMANAGARA [GANNAPATHA T oer TET 
6638 RAMANAGARA NDEXAT ment Tender — Woitiie 
[2639 [RAMANAGARA (CANBAPATHA. re KRIDL Wing 
RANANAGAR LANNAPATHS Ceposnie Workig 
NAGAR ICHANNAPATHA TY RA ment Tender [—Workiner 
AMENAGAR: [CHA HNASATIU VAACHPALYA anmentTender[—— Working — 
ARA [CHANNAPATHA epanmentTenderh —Workns- 
MANAGARAL [CANLAPATNA (KUNTHURU DODO thors Working. 
Fleas [RAMANAGAA [CHANNAPATAL thee Working. 
16646 (RAMANAGARA. —ToHaNNAPATNA UT ‘Others Working. 
esa (RAMANAGARA [CANNAPATHA (Fr [IN Woon 
THT LSA 7 T Serene: Woikind 
16619 [RAMANAGARA [CHANNAPATHA NU URE ‘others 
[teéso JRAMANAGARA JQ ANNAPATHA HATTA ‘otters Working. 
16651 [RAMANAGARA NNAPATHA IAPPANADCDDT Others Working. 
16652 [GaMANAGARA [CANNAPATHA [v PE Otho Woking. 
JRAMANAGARE [CHANNASATHA (Doool Briment Tender [—— Working. 
5654 RA. HANNAPATA adment7e i 
gs JRANANAGARA [CHANNAPATHAL fu: 7 ರ e Workin 
ese JravAt APA TY ಗ್‌ Works 
6657 RA [CHANNAPATNA amen! Tender 
LANANAGAI MMABATHA. other Working 
659 [nat RA (ANMAP. ntTe Working. 
TF NAGY [cu NA [xariehall ERIDL. Wort. 
[RAMANAGARA (ANNAPATHA 7 Sepainant Fender [— Woking 
16662 [RAMANAGARA: TY A as TN her 
LAMANAGARA [CHANNAPATNA T Peremment Tarde —Woring 
7 TY KANAKAPURA L hers Workios 
FT JANAGASA ANAKAPURAT INAVASL other —orkine 
7 KFODIT PeoaAment Terdecl— Working 
JAMANAGARA LAKAPU UK IU Others FT 
17 NAGARA A Nl Uy T thor Working 
LAMAN BURA c AU Tea] wor 
TI 7 V 
Al CANAHALLT 
7 
8 
7 Ty 
TT i 
PUR 7 
T 
7 
7 T r 
77 
n i 
7 T 
URAL (ARALAVADI 7 dr 
TT [KANAKAP! MALAVAD 
FT AN AURA (ARALAYAOT others 
[RAMANAGARA NANAPUFA- PARAHALLY nt Te 
(6694 IAA [KANAKAPUEA. BANOISANAHALL ಬಸಗುಗ] rl 
FT ANI 7 TR der 
[AMANAGARA IMDANALLL ‘oibers 
0 GABA. HALL ‘otter 
FT Wi (GAREDODT others 
RAN ANAGASA [AVAREMALA RANRPDRA. ert Tord 
6700 JAAMANAGARA (NORA ರೀತ er 
26191. RAMANAGARA- TN TN 
[16702 TRAMANAGARA oY tnt 
TH Departmsnt Tender 
ender 
[MARASANDRA men! 
KAU Depart r 
26707 JRAMANASARL HaroHAL others 
[26208 (RAMANAGARA. [HAROHALLT Others 
18709 [BAMANAGARA — HALL ‘others 
RANDYIPANAHALT rs 
W Semen Tre] — Werks 
A Od 
¥ (OP; ratios 
JLGOutAHALU. GOUAHAIT others 
16715 [RAMANAGARA licorlasAr TTY Gopi 7] 
16716 |RAMANAGABI [KANAKAPURA [LGOLLAHALLL ADoDDl thers, 
217 (RANANAGARA [KaNAKAPURA A KANCHAHALLT others 
26718 [RAMANAGARA [CANAEAPURA LY Pepanivent Terder] Working 
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ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್‌.ಕೆ.ಜಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆ.ಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ. 
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಿರುವುದು 

ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ' 


ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ `ಅಂಗನವಾಔಗಳಲ್ಲಿ`ಮಕ್ಕಳ ಸಂಷ್ಕೆ” 
ಆ. | ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು 
ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; 
(ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು 
ವೃತ್ತದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲ್‌ 
ಅಂಗನವಾಡಿಯನ್ನಾಗಿ' ಮಾಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ .ಬೇಸಿಗೆ 
ರಜೆಯಲ್ಲಿ (ಮೇ ತಿಂಗಳ 5 ರಿಂದ 21ನೇ ತಾರೀಖಿನವರೆಗೆ) ಸುಮಾರು 
5000 ಅಂಗನವಾಡಿ: ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿಯರನ್ನು 
ಗುರುತಿಸಿ, ರಾಜದ ಡಯಟ್‌  ಕೇಂಡ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ 
ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎನ್‌ಟಿಸಿ ಕೋರ್ಸ್‌ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲು 
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 


ಇ. | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಎಷ್ಟು; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗನವಾಡ ಕೇಂದಗಾಗದಾಪಈಗ 
ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 


6 ವರ್ಷದ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಶಾಲಾ 
ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ 3 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ 
ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಈ | ಪೆಸ್ತುತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಸಂಖ್ಯೆ 
ಐಷ್ಬು? 


ಪ್ರಸ್ತುತ ' ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಡ್ರೆ ಪುರಸ್ಕೃತ 8531 `ಹಾಗೂ' ರಾಜ್ಯ 
ಪುರಸ್ಥತ 350 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 


ಮಮಣಇ 32 ಐಸಿಡಿ 2020 


ಲ 


(ಶಶಿಕಲಾ 'ಅಣ್ಗಾಸಾಹೇಬ್‌ ಜೊಲ್ಲೆ) 
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರ, 
ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಚಿವರು. 


ಶ್ರೀ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಕೆ.ಎಂ (ಅರಸೀಕೆರೆ) ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ 
ಸಂ:220 ಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುಬಂಧ. 


ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ 


ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಶಾಲಾಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 


ಕಾರ್ಯ ಹಾಜರಾದೆ ಮ 
ಕ್ರಸಂ[ ಜಿಲ್ಲಯ ಪನರಿ p ಸತರ ಡ್‌ rei ಹಜರಾದ 3ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
2016-17 2017-18 | 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 
7 ಬಾಗಲಕೋಟಿ 183864 183539 183719 75653 74487 73811 
ಬಂಗಳೊರು 213710 25370 221183 53105 57316 + 31767 
3 ವಾಗಳಾರಣ್ರಾ) ೨6658 59519 58982 20547 20452 15188 
44ರ 451422 426664 426952 19187] 168188 163685 
5 ಬಳ್ಳಾರಿ 227759 226031 216185 83122 80823 74291 
₹`|ಪೇದರ್‌ 151641 140135 143111 51259. 37731 39849. 
7 |ವಜಾಪುರ 178805 189795 193002 73772 716660 75337 
ಕ |ಜಾವುರಾಜನಗರ 72373 70775 67161 25946 26154 22379 
9 ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 87237 87854 86043 29343 29432 271608 


[SRE TTI | 35858 OC EEL 
T dare 20355 | T2053 537717556 
5|ಠಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ Iii T0830 3477 
SSO TATE | 747260 SEN 30053050 


14 ರವಾಡೆ 7 122484 125265 56283 52378 45873 
[ರ [7 [725765 WES ESE 


5 oT | 947 32893 36923 36240 
7 |Per 238857 | 78149 64802 
17 [> 32333 84521 35893 33296 29208 
55403 
7 |ಕೊಡೆ 31402 28356 10281 9557 9265 
[2 ಕಾಲಾ [T0300 | T0SI7 30462 
7 [ಕೊಪ್ಪಳ 15094 | 156514 | 161959 | 6697 70435 67268 
72 ಮಂಡ್ಯ 07301 98104 95424 35599 36188 33267 
73”|ಮೈಸೂರು 5462 | 1535488 | 147256 | 55757 53957 60335 
7 |ರಾಯಚಾರು 232904 | 218302 | 206250 | 10378 84755 $4682 
25 [ರಾಮನಗರ 56203 57528 [5350 | 2085 21425 “| 20299 
26 |ಶವಷೊಗ್ಗೆ" 1027 | 105720 | 103918 | 44988 75436 22198 
77 ತುವಕಾರು 154896 | 150033 | 144 64931 64808 61093 
75 |ಉುಡುಪಿ 62181 59876 | 56849 | 24262 23721 23390 
25 ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 00248 | 95586 95161 24714 45244 42555 
30 |ಯಾಡಗರ 72725 | 2780 | 12079 | 57555 56590 55530 


ಒಟ್ಟು 4147170 | 3896626 | 3963517 | 1626735 | 1558492 | 1452729 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಪಂಮೀ ಇ-ಆ8 ಪಅಸೇ ೭2೦೭೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಜಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಪ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: ೦3.೦3.೭೦೭೦ 
ಇವರಿಂದ: 
ಪರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಶುಪಂದೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, (4) 
ಬೆಂದಳೂರು. 
ಇನಲರ್ಣೆ ಗ್ನು 
ರ್ಯದರ್ಶಿ, \A Mu 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, 3 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, w 
ಬೆಂದಳೂರು. 
ಮಾನ್ಯರೇ, 


ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶ್ರೀ ಶಿವಅ೦ದೇದೌಡ ಕೆ.ಎಂ. (ಅರಫೀಕೆರೆ), ಇವರ ಚುಕ್ಷೆ 
ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ: 21೨ ರ ಬದ್ದೆ. 
kkk 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪಭಾ ಪದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಅಂಗೇದೌಡ ಕೆ.ಎಂ. (ಅರನೀಕೆರೆ), 
ಇವರ ಚುಕ್ಸೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ಸೆ ಪಂಖ್ಯೆ: 21೨ ಕ್ವೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿರಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿದೆ ಲದತ್ತಿಪಿ. ಕಳುಹಿಪಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಮ ನಂಬುದೆಯ, 


Rae 1 2 
ಪರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪಶುಪಂದೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
(ಪಶುಪಂದೋಪನೆ) 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


[ಈ ಗುರುತಾದ ಪ್‌ ಸೌಷ್ಠ"₹] 
ಸದೆ ದಸರ ಹೆಸರ : | 
ಉಾತ್ತರಸ ರಸಚ್‌ಕಾದ ದನಾ 50. 
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | 4 | 
I | | 

3. 1 ಫ್ರತ್ನಗಳು” | 

ONC ಹಗ ಇಘಕದ ಮಾರ 

| | ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ “ಲಾಖೆಯಿಂದ | ಮ್ತ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೆ ಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ | 

| | ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಢಿ-ಗ್ರೂಪ್‌ ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆ | 206 ಶಿಂದ 1500 ಮ್ತು ೫ ರ 2019 ರಂದ 756 | 

| | ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು 2256 ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ "ಡ' ದರ್ಜೆ, 
| \ | ಹಾಕರರನ್ನು "ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 
| | ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

r 1 ಇತ 3 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಮಾಡ ಯಾವೆ ಕಳೆದ್‌03 ಧರ್‌ ಈ ಕಳಳರಡ ಸಸ್ಥಗಳಿರದ, 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಡಿ-ಗೂಪ್‌ ನೌಕರರು | ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. | 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು | | | 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಮೆ: ಆಚ್ಛೆಕ್ಟ್‌ ಟೆಕ್ಕಾಲಾಜೀಸ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು | 

2. ಮೆ: ಮಾತಾ ಟಿಕ್ಕಾಲಾಜೀ ಸ್‌, ಧಾರವಾಡ | 
ಮೆ: ಆಚೆಕ್ಟ್‌ ಟೆಕ್ಸಾಲಾಜೀಸ್‌, . ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ | 
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ _ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 

| ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
4 
| ಮೆ: ಮಾತ್ತಾ ಟೆಕ್ಸಾಲಾಜೀಸ್‌. ವಾಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 

| | ಹೊರಗುತಿಗೆ ಸೇವೆ" ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 

| | ವರಗಳನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. | 

7 ಹಾಗದ್ಧಲ್ಲ ಕಗ ತನ್‌ ಸಾಕರರುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಗೊಪ್‌ ಡಿ ನಕಕರನ್ನು” ಫಗ ಮೇಲೆ 

} ಮಾನದಂಡದ / ನಿಯಮದ ಮೇಲೆ | ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ದಿ: ಮ 

\ | ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ? (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ | ಹಾಗೂ 12.12.2018 ರಂಡು ಅನುಮತಿ ನ 

| ; ನೀಡುವುದು) ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-03 ರಲ್ಲಿ 

| | | ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 

\ | ನಫೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ, ಈ 

| \ | ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ' ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 

| | ಸಂಬಂಧ ಪೂ ಕೆಳಗಿನ 

| | | ಏಧಿಸಲಾಗಿದೆ. | 

| | > 21 ವೆರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು 50 ವರ್ಷ | 

| | ವಯೋಮಿತಿ ಒಳಗಿನ  ಸದೈಢ ಕಾಯದ 
| ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೇಮಿಸುವುದು. | 

\ L 


> ಟೆಂಡರ್‌ದಾರರು ನೇಮಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು. | 
| ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಗಳ ಹಿನ್ನಲೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರದೆಃ 


; ೫ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಹೊರಸಂಪನ್ನೂ ನ್ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷರ 
| ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಹಾಗೂ" ಸಂಬಂಧನಟ್ಟ 
| ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ; 
ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಿರಚೇಕು. | 


ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಹೊರಸರಿಪನ್ನೂಲ ಸಂ; ಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 
|  ಪಡೆಯಲಾಗುತಿದೆಯೇ. ವಿನಃ, ಇದು ಖಾಯಂ | 
|  ಸೇಮಕಾತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಯೋಜಿತ | 
| ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ | 


ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


{ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
> ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅಧಾರದ | 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


> ಇಂಡಸ್ಪಿಯಲ್‌ ಡಿಸ್ಫ್ಯೂಟ್‌ ಆಕ್ಸ್‌ 1947 ರಂತೆ 
ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 240 
|. ದಿನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು: ಸಡರಿ 
ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಇನ್ಫೋರ್ಪ 


ಬೇರೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ 
ಮಾಡುವುದು. | 
ಸಂಖ್ಯೆಃ ಪಪಂಮಿಃ ಇ-88 ಪಅನೇ ೭೦೭೦ A 
i 
ith ಹ 
(ಪ್ರಭು'ಟಚವ್ಲಾಡ್‌) 


ಪಶುಪಂದೋಪನೆ, ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಪಜವರು 


ಮಬಂದ-1 


ಪಶುಖ್ಛೆದ್ದಹಿಕಯ ಪೆೇವಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲ ಮೆ: ಅಬ್ದೆಂಪ್ಸ್‌ ಬೆಪ್ಚಾಲಜೀಸ್‌ ಪಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ 
ಕಾರ್ಯನಿವಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರದುತ್ತಿದೆ ದೂಖ್‌ "೩' ನೌಕರರ ಜಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರದಳು 


ಗತಾ ಜಯ ಹನಹ ಹೊರಣುತ್ತರ್‌] 
| ನೌಕರರ ಪಂಖ್ಯೆ 
KA ಬೆಂಗತನಹ್‌ ದ್ರಾಮಾರತರ 48 } 
PE ಈ ದವನದ ಕಕ 7 
ನ್‌ ಹೊಲಾರ ಕಷ pe 
= | ರಾವಾನಣರ | [= 
ಕ: ಶವಮೊದ್ಬೆ 107 | 
[8 ಹಾಮರಾನನದರ | 48 j 
FA ಕೊಡದ | GY y 
—&, ಮೈಪಾಡ Fr 
ಈ JOS ಧಾರವಾಡ ಕಣ 
Fr 7ರ] ಉತ್ತರಕನ್ನಡ [= 
TTT: 
[= ಬಕ್ಸಾರ [> 
Ke) ದರ್‌ ಕಠ y 
KS ಕೂಪ Kl 48 
ES ಕಕ — 
ಕಿಜ್ಚು / 63 ್‌ j 


Animal Husbandry sid - 
Fisheries Depertment 


ಅನುಬಂಧ 


ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಅಲಾಟೆಯಲ ಮೊ ಅಭೇಕ್‌ಬೆಕಾಲಾಜಃ ಲಪ್ರೆಯ ಪಂಲೆಯ ಮೂಲಕ 
ನೈದ್ಯ SR ನ್ಲಿಲಾಜಂಪ್‌ ಪಲಸ್ಟ್‌ಂ ್ಸೇ 


ಬ್‌ 2 


ಕತರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊರುತ್ತಿದೆ ಗೂಪ್‌ "ಡ" ನೌಕರರ ಜಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು 


ಕಫ] ಜಲ್ಲೆಯ ಹನಹ ಹೊರದುತ್ತದ್‌ ಸ್‌ 
| | ನೌತರರ ನಂಖ್ಯೆ 
T ಬಂಗಾರ್‌ ವನರ 2 
(RR ಜತೆದುರ್ಗ್ಣ ] Ki) | 
ಡ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 42 | 
4 ತುಮಕೂರು } 128 | 
[ef | ಚಕ್ಷಮೆರತೂಯ | 76 H 
-s | ದ್ಲಾನಕನ್ನಡ ] 87 1] 
RET ANE | ಹಾಸನ | 74 } 
ಈ ಮರ H &7 | 

L Kp) 
ಕ; ಕಹಾ |] 


RLEELAVATHY 
RL ಸು Government 
ಗೋಗಕೆಗ್ಯ ಪಗಿರೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಟಿಓಆರ್‌ £3ಟಡಿವಿ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 3 103/2020 
ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 
ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಇವರಿಗೆ, 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, U 
ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ, M 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 


4 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಯೊನಿ. ಜೆಟ್‌ * ಆ 
-ು0ಔ20)... ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುತುತಿನ/ಗುರೆತಿಲ್ಲದ 
ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ25._ ಕ್ಕ ಉತ್ತರ. 
* 


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ 
wv 
ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ:223 ಕ ಉತ್ತರದ 356/100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 


ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ವಿಶ್ವಾಸಿ, 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭ 


1 273 


ಮಾನ್ಯ ಪದ್ಯ! ಹೆಪರು : ಪ್ರೀ ಮಂಲಜುವಾಥ:ಹೆಚ್‌.ಪ (ಹುಣಪೂರು) 
ವಿಷಯ % ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದೆ ಅಮದಾನವ 
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಪಈನ್ಸಡ ಮತ್ತು ಪಂಸ್ತತಿ ಹಾಗೂ 
ವ ಸೆ Q EC ko) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು. ಯುವ ಪಬಲಂಕರಣ ಮತ್ತು _ಅಂಡಾ ಸಚಿವರು. 
ಉತ್ತಲಿಪುವ ವಿವಾಂಕ: : 04-08-2೦2೦. .. 


ಗತ ಸರ RE 


| - ಉತ್ತರ 


ಈ ನಾನಾರ ಜನ್ನ ಪುಣನಾರು ಸನಾ 


-ಮ್ಯಾನನರು ಹನ್ಸ್‌ ಹನನಾರು ತಾನ 


ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಪಲು 
ಪರ್ಕಾರ ಫೈಡೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದಳೇಮ? 


ತಲಿಹಲ್ಲು ಪ್ರೀ. ಕಾಶಿಅಂದೆಂಪ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತರಿಕಲ್ಲು ಪ್ರೀ ಕಾಶಿಆ೦ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಜಂಣೋದ್ದಾರಕ್ನಾಗಿ ಅಡುದಡೆಯಾದ | ಹಾಮದಾಲಿದೆ 2೦ ಡವ... ಪಾಅನಲ್ಲ 

| ಅನುದಾವವೆಷ್ಟು ಯಾವ ಸಾಅವಲ್ಲ ಜಡುಗಡೆ | ರೂ.47.2೦ಲಕ್ಷಗಜ ಮತ್ತು 2೦15-19ನೇ 
| ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ | ಪಾಅನಲ್ಲ ರೂ.15.55 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಕಾಮಗಾಲಿಯನ್ನು ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿದೆ | ಅಡುರಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ 
ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ; ಕನಮದಗಾಲಿದೆ ರೂ.6ಂ,74,88೦1-ದಳ 
ಅಮದಾನವು ಅಡುರಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯ 

ದುತ್ತಿಗೆಯಮ್ಹ ಈ ಮೆ॥ ಪರಂಪರಾ. 

ಕನ್‌ಪರ್ಮೋಟರ್ಸ್‌, ಅವಮೊದ್ಗ ಇವರಿಗೆ 

| ನೀಡಲಾಗಿದೆ. , 
ಅ ಪಕುತ ಕಾಮೆದಾಠಿ ಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ದುತ್ತಿರ ಪಡದ ಎಜೆನ್ಸಯವರು | 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ದುತ್ತಿದೆ ಮೊತ್ತಕ್ಷೆ ಶೇ.12೫ರಷ್ಟು 
ಜ.ಎಸ್‌.ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಪಿ: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 


ನೀಡಿದಲ್ಲ ಮಾಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಆಲ ಕೆಲಪವನ್ನು 
ಪ್ಥಗಿತದೊಆಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಈ ಪಂಬಂಧವಾನಿ ಈದಾದಲೇ ಮೂರು 
ಬಾಲಿ ನೋಟನಪ್‌ನ್ಬು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ 
ಜ.ಎಸ್‌.ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಲಿಲ ಪಾವತಿಪಿದ್ದಲ್ಲ 
ಮಾತ್ರ ಕಾಮಗಾಲಿಯನ್ನು 
ಅಮಷ್ಟಾನದೊಆಸಲಾಗುವುದು ಏಂದು ಏಜೆಬ್ಲಿಯು 
ತಿಆನಿದ್ದು. ವಾರದ ಜಾಲಮಿತಿಯೊಳಣೆ 
ಕಾಮದಾಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಶಂಣಸದಿದ್ದಲ್ಲ 
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬೆಂಡರ್‌ಮ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಆಲಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಯು ನೀಡಿರುವ ಎಫ್‌.ಎಸ್‌.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಮುಟ್ಟುಗೋಲು .ಹಾಕಿಹೊಳ್ಳಲಾಗುವುಡು ಹಾರೂ 
ನಿಯಮಾನುಪಾಠ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಿಠುದ್ಧಕ್ರಮಪನ್ನು 
ಪೈಗೊಳ್ಳಲಾದುವುದು ಎಂಬುದಾಣ ಅಂತಿಮ 
ತಿಕುವಳಕೆ ಮೋಣಪ್‌ಮ್ಮ್ಹ 
ವಿನಾಂಕ:೭೮.೦೭.೭೦೭೦ರಂದು ನಿಂಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡತ ಪಂಖ್ಯೆ: ಏದಿಆರ್‌ ೭3 ಬಡಿವಿ ೭೦೭೦ 


pS 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ: 


(೪4ರೆವಿ) 
, ಕನ್ನಡ ಮಡ್ತು ಪಂಪ್ಸೃತಿ ಹಾರೂ 


ಯುವ ಪಬಲಂತರಣ ಮೆತ್ತು ಪ್ರೀಡಾ ಪಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭ 


ಚುಕ್ಪೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ : 273 
ಮಾನ್ಯ ಪದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 
ಬಷಯ 

ಉತ್ಡಲಿಪುವ ಪಳಿವರು 


ಉಡ್ಡರಿಸುವ ಏವಾಂಪ: 


: ಪ್ರೀ ಮಂಜುವಾಥ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ (ಹುಣಪೂರು) 
£ ದೇವಸ್ಥಾನದಳದೆ ಅಮದಾನ 


K ಪ್ರವಾಸೊಂದ್ಯಮ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸೃತಿ ಹಾಗೂ 
"--ಯುಪ We ಮತ್ತು-ಕ್ರೀಡಾ-ಪಚಿವರು. 
- 04-03-202೦. 


ಹಸರ 


ಪಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


`ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆ" ಹುಣಪೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 


ಮೈನೊರು ಜಲ್ಲೆ. ``'ಹುಣನೊರು "ತಾಲ್ಲೂಕು 


ತರಿಕಲ್ಲು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಅಂದೇಪ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಲಿಕಲ್ಲು ಶ್ರೀಃ ಕಾಪಿಅಂಗೇಪ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಜಂರದ್ದಾರೆನ್ಟಾಗಿ ಅಡುದಡೆಯಾದ:! ಕಾಮದಾಲಿಣೆ.---..--2೦17-8ಸೆ...-..-. ಪಾಟನಲ್ಲಿ 
ಅಮದಾವವೆಷ್ಟು; ಯಾವ ಪಾಅನಲ್ಲ ಅಡುದಡೆ | ರೂ.47. 2೦ಲಕ್ಷಗಳ ಮತ್ತು 2೦18-19ನೇ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಡ್ತು ಜಂಣೋದ್ದಾರ | ಪ ಪಾಅನಲ್ಲ ರೂಸಿರ. ರರ ಲಕ್ಷಗಳ ಅಮಡಾನವನ್ನು 
ಕಾಮಬಾಲಿಯನ್ಬು "ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿದೆ ಆಡುರಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಒಬ್ಬಾರೆ ಈ 
ವಹಿಪಲಾಗಿದೆ; ' ಕಾಮದಾರಿದೆ ರೂ.6,74 8೦/- -ಗಳ 
ಅನುದಾನವು ಇಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಮದಾಲಿಯ 
ದುತ್ತಿದೆಯನ್ನು- . ಈ ಮೆ ಪರಂಪರಾ 
ಕನ್‌ಪರ್ಮೇಟರ್ಸ್‌ ಶಿವಮೊದ್ಗೆ ಇಪವಲಿದೆ 

ನಿಂಡಲಾರಿದೆ. § 
ಅ) "| ಪ್ರಸುತ `ಹಾಮದಾರಿ ನತೆಡೊಳ್ಳಲು ದುತ್ತಿಡೆ ಪಡೆದೆ ಎಜನ್ಸಿಯವರು | 


ಕಾರಣನೇನಮು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ರಾರಂಭನಲು 
ಪರ್ಕಾರ ಪೈದೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಗಳೇಮು? 


ಕಾಮಗಾರಿಯ "`ದುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಣೆ' ಶೇ.2೪ರಷ್ಟು 
ಇ.ಎಸ್‌:6 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 'ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 


ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ - ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಪೈದೊಳ್ಳುವುದಾಿ ಡಿಆನಿ ಕೆಲಪವನ್ನು 
ಸ್ಥಗಿತಡೊಳನಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಈ ಪಂಬಂಧವಾ೧ ಈಗಾಗಲೇ Rs 
ಚಾರಿ” ನೋಟಸ್‌ನ್ನು ನಿೀಡಲಾದಿದೆ. ಅದರೆ 
ಜ.ಎಪ್‌.ಟಿ ನತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಿ ಪಾವತಿಲದ್ದಲ್ಲ 


ಮಾತ್ರ ಕಾಮದಾಲಿಯನ್ನು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಪಲಾದುವಿದು ಎಂದು ಏಜಚೆಪ್ಪಿಯು 
ತಿಅನಿದ್ದು. ವಾರದ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳದೆ 
ಕಾಮದಾರಿಯನ್ನು y ಪ್ರಾರಂಭಪದಿದ್ದಲ್ಲ 


ನಿಯಮಾನುಸಾರ .. ಬೆಂಡರ್‌ನ್ನು ರದ್ದುದೊಳಸಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಯು ನೀಡಿರುವ ಎಫ್‌.ಎಪ್‌.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಹಿಹೊಳ್ಳಲಾದುವುದು ಹಾದೂ 
ನಿಯಮಾನುಪಾರ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವರುದ್ಧಕ್ರಮವನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: ವಿಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಿಮ 
ತಿಳುವಳಕೆ ನೋಟಸ್‌ಮ್ನು 
ಬಿನಾಂಕ:೭5.೦೭.೭೦೭೦ರಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಕಡತ ಪಂಖ್ಯೆ: ಟಿಆರ್‌ 23 ಡಿವಿ ೨೦೭೦ 


(ಪ.ಅ.ರವಿ) 


ಪ್ರವಾಪೊೋದ್ಯಮ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪಂಸ್ಸೃತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಪಬಠಂತರಣ ಮತ್ತು ಪೀಡಾ ಪಚಿವರು. 


ಕನಾ೯ಟಕ ಪಿ 
ಚುಕ್ತ ದುರುತಿಣ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ : 273 


ಪಃ 


ಮಾವ್ಯ ಪದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಪ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ.ಹೆಚ್‌.ಪಿ (ಹುಣಪೂದರು) 
ವಿಷಯ : ದೇೇವಸ್ಥಾನದಳದೆ ಅನಮುದಾವ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಪಚವರು ಪ್ರವಾಪೊಂದ್ಯಮ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸೃತಿ ಹಾಗೂ 


ಉತ್ಸಲಿಪುವ ದಿನಾಂಕ: 


ಯುವ ಪಬಆೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪಚವರು. 
: ೦4-೦8-20೨೦. 


ಕನಾ ಪಕ್ನೆ ; ಉತ್ತರೆ - 

ಅ) ಮೈಸೊರು ಜಲ್ಲೆ" `ಹುಣಸಾರು ತಾಲ್ಲೂಈ ಮೈಸೊರು ಜಲ್ಲೆ `'ಹಣಸೂರು``ಡಾಲ್ಲೂಕು 
ತಲಿಕಲ್ಲು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಅಂದೇಶ್ವ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತರಿಕಲ್ಲು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಆಂದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
| ಜೀಣೋ£ದ್ದಾರಕ್ಷಾಗಿ: ಅಡುಗಡೆಯಾಡ-1:ಕಾಮದಾಲಿದೆ 2೦17-18ವೇ ಪಾಅನಲ್ಲಿ 
ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು: ಯಾವ ಪಾಅವಳಲ್ಲ ಅಡುಗಡೆ | ರೂ:47.2೦ಲಕ್ಷಗಳ ಮತ್ತು" 2೦18-19ನೇ 
ಮಾಡಲಾಗದೆ ಮಡ್ತು ಜಂರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಾಲನೆಲ್ಲ ರೂರ.55ರ ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ಕಾಮದಾಲಿಯಮ್ಸು ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬಡುಗಡೆ" ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬಾರೆ ಈ 
ವಹಿಪಲಾಗಿದೆ; ಕಾಮದಾಲಿದೆ ರೂ.62,74.880೦/-ದಕಿ 

ಅಮದಾನವು 'ಅಡುದಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮದಾಲಿಯ 
ದುತ್ಡಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಮೆ॥। ಪರಂಪರಾ 
ಕನ್‌ಪರ್ಮೇಟರ್ಸ್‌, ಶಿವಮೊದ್ದ ಇವಲಿದೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆ) | ಪಸ್ನುತ `'ಕಾಮರಾಶಿ ಪ್ಥರಿತದೊಳ್ಳಲು ದುತ್ತಿದೆ ಪಡೆದ Ne] 
ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಕಾಮದಾರಿ p ಕಾಮದಾರಿಯ ದುತ್ತಿದೆ' ಮೊತ್ತಕ್ಷೆ ಶೆಂ1೦೫ರಷ್ಟು 


ಪರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮದಳೇಮ? 


ಜ.ಎಸ್‌.ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇಲಫಿ' "ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 
ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಮಾಥ್ರ. ಕಾಮದಾಲಿಯನ್ನು 
ಪೈದೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಆಿ ಹೆಲಪವನ್ನು 
ಪ್ಥಂಿತದೊಆಪಿರುತ್ತಾರೆ. S 


ಈ ' ಪಂಬಂಧವಾಿ: ಈಗಾಗಲೆ. ಮೂರು 
ಬಾಲಿ ನೋಟಸ್‌ನ್ನು ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ" 
ಅ.ಎಸ್‌.ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೆೇಲಪಿ ಪಾವತಿವಿದ್ದಣ್ಲ 
ಮಾತ್ರ | - ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ಅನುಷ್ಣಾನಗೊಳಪಲಾಗುವುದೆ' ಎಂದು `ಏಜೆನ್ಬಿಯು 
ತಿಆಪಿದ್ದು, : ವಾರದ ಕಾಲಬಿತಿಯೊಳಣೆ 
ಕಾಮದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಸದಿದ್ದಲ್ಲ 
ನಿಯಮಾನುಪಾರ ಬೆಂಡರ್‌ಮ್ನು ರಡ್ದುದೊಳನಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಯು ನೀಡಿರುವ ಎಫ್‌.ಎಸ್‌.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಮುಟ್ಟುದೊಂಲರಿ ಹಾಕಿಹೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ | 
ನಯಮಾನುನಾರ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ವಿರುದ್ಧಕ್ರಮವನ್ನು 
ಕೈಡೊಳ್ಳಲಾದುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ 5 ಅಂತಿಮ |" 
ತಿಕುವಳಕೆ.. ನೋಟಸ್‌ನ್ನು 


| ದಿವಾಂಕ:ವರ: ೧೨. 2೦೭೦ರಂದು ನತಲಾಲಿದ: 


ಕಡತ ಪಂಖ್ಯೆ: ಟಓಿಆರ್‌ ೦3 ಬಡಿವಿ ೨೦೭2೦ 
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(ಖ.8.ರವಿ) 


ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪಂಪ್ಸುತಿ ಹಾಗೂ 
ಯುವ ಪಬಲೀಶರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಪಚಿವರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಪಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1 /:ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿ:2೦೦2೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ, 
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ.ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿವಾಂಕ: ಪಿ *ತಿ 2೦೭೦. 


ಇವರಿಂದ: 
ಪರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃಥ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ ( 

Umtlavnd LAG/ 
ಇವರಿಗೆ: 82 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪಚಿವಾಲಯ., 
ಹೊಠಡಿ ಪಂ:೦೨1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ. ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
18೩ 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಟ್ರಜ್ಞರತನ/ಚುತ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ದೆ 
ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


pe 


ಮ್ಲಸಲಂಸ ವಿಷಯತಕ್ನೆ ಪಂಬಂಧಿನಿದಂತೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುತ್ತೆಂರರಔನ/ಚುತ್ನೆ ದುರುಕಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: ಪ ಭುತ್ತರವನ್ನು ನಿದ್ದಪಡಿಖ 1೦೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿದೆ ಲಗತ್ತಿಖ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ಪದನಿಮಿತ್ತ ಪರ್ಕಾರ' ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ದ್ರಾಮೀಣಾಳವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭೆ 


ಚುಕ್ತ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 182 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಪರು ಶಿೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ. (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ) 
ಉತ್ತಲಿಪಬೇಕಾದ ವಿನಾಂಕ ೦4.೦3.೭೦2೦ 

ತಾ ತ್ನನ ಕಕಷ್ತರ 
2೦18-1೨ನೇ ಸಪಾಅನಲ್ಲ ಶಿಡ್ಗಘಣ್ಬ 

ಅ. | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ಷೆ 3೦54ರ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಅನುದಾನ 
ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು. ಬೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಲದ 
ವಡೆದು ಕಾಮದಾಲಿ ನಡೆಯುವ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ ಅನುದಾನವನ್ನು 
ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಕ್ಷ್‌ 
ಬಂದಿದೆಯೆಂ; 
ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಪ. ಪದರ ಯೋಜನೆಯ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಕ್ನೆ ಇಂ೮4ರ 

ಆ. | ಅನುದಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಡುಗಡೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಣ್ಲ ರೂ.7.೦೦ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೈದೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆ 

ಯಾಗಿದ್ದು. ಈ ಖೈಕ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಣ್ಲ ರೊ.ದಿ.೦೦ 
ತೊಟ  ಅನುದಾನದಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ ಗಳನ್ನು 
| ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದು, ಈ ಫೈರಿ ಊೂಸಿರರಿ ಕೋಜಗಳನ್ನು | 
ಇಡುಗಡೆ' ಮಾಡಿದೆ. 
ಕಾಮದಾರಿಗಳ ಪ್ರರತಿಯನ್ಸಾಧರಿಖಿ ಅನುದಾನ 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 
— 

ಇ |ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ | ಗ್ರಾಮೀಣ ಈುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
ನೀರಿವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ | ಇಲಾಖಾವತಿಬುಂದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ 'ಜೊರೆದ 
ಕೊರೆದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಾದರೂ | ಹೊಳವೆ ಬಾವಿರಳಣ್ಣ ಒಬ್ಬಾರೆ 83 ಜಹೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು 
ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಪದೇ ಪಫಲವಾಗಿದ್ದು, 79 ಕ್ಲೆ ಪಂಪ್‌ ಮೋಟಾರುಗಳನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರು | ಅಳವಡಿಪ ಲಾಣಿರುತ್ತದೆ. 
ವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; 

ಈ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆದ | ದ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
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ಸಪರ್ಕಾರಕ್ಷೆ ಇರುವ' ತೊಂದರೆಗಳೇನು? ಕಾಮದಾರಿದಆಣೆ ಪಂಪ್‌ ಮೋಬಾರುಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಪುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ವಾಣಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ 
ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆ 
ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದ್ರಾಮೀಣ ಭಾದದಲ್ಲಿವ ಕುಡಿಯುವ 
ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ೭೦1೨-೭೦ ನೇ 
ಪಾಅನಲ್ಲ ದ್ರಾಪಂ ದಳದೆ ಒನೇ ಹಣಕಾಸು 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮುಖ್ಯ 


ತಕ್ಷಣ ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್‌ ಅಳವಡಿಸಲು | ಇಲಾಖಾವತಿಂಖಂದ ಕೈದೆತ್ತಿಕೊಳ್ಟುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ 


ಕಾರಾನರ್ವಾಹಕ ಅಥಿಕಾಕಣಆಂದೆ ಅನುದಾನ 
ಆಡುದಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಡತ ನಾರ್ಯ್‌ರಾತಪರಗರ:ಆರ್‌ಆರ್‌ನಿಡಿ೦ಡ೦ 


ಗ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೇಪಸ೦ಮಿೀ ಇ-34 ಮೀಇಯೋ 2020 ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ 


ವಿಕಾಸಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾ೦ಕ: 03-03-2020 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, (2) 


ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 


ವಿಕಾಸಸೌಧ, (0) 
ಬೆಂಗಳೂರು. 2 Ay 40 
ಇವರಿಗೆ ow? 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ವಿಧಾನಸೌಧ, 

ಬೆಂಗಳೂರು-1. 


ಮಾನ್ಯರೆ, 
ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ ವಿ. 
ಶಿಡಘಟ್ಟಿ) ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 180ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ ವಿ. (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ) ರವರ 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 180 ಕೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಉತ್ತರದ 100 
ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ 


muah UM 
ಾಮಾಕ್ಲಿ ಯು.ಎ) 3(3/2.02-0 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 
(ಮೀೀಮುಗಾರಿಕೆ) 


ಥ್‌ 
ಸ 


ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನಸಚಬೆ 


-ಚುಕ್ಯ-ಗುರುತಿಲ್ಲಡ ಪ್ರಶ್ನೆ-ಸಂಖ್ಯೆ-180 


ಸದಸ್ಯರೆ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಮುನಿಯಪ್ಪ ವಿ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ) 
3೨ ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 04-03-2020 
4 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಸಜಿವೆರು p ಮುಜರಾಯಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಂದರು 


ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಜಿವರು 


| ಮಾಡಲಾಗುವುದು: f 


[ ಉತ್ತರ | 
/ಅ) ಶಿಡಘಟ್ಟ ವೆಧಾನಸಭಾ [NS ನಗಳ 'ಚೀಡಿಕೆ "ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ] 
| | ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ | ಅಭ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಜ್ಲೇತ್ರವಾರು 
ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಜೀವನ | ಮನೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ 
| |ಪಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಫ್ಲೇತ್ರಕ್ಕೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 20 ಮನೆ 

ತೊಂದರೆಯಾಗು ತ್ತಿರುವುದು | ಮತ್ತು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 10 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 30 

ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಬಂದಿದೆಯೇ; } 

| 

3) | 2018-19ನೇ ಸಾಲೆನಪ್ಲೆ ದು 

ಮರ್ತ್ಸ್ತಾಶ್ರಯ 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಡಫೆಟ್ಟ | 
| [ಕ್ರತಕ ನೀಡಿದ್ದ ಮನೆಗಳನ್ನು 
|  |ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ | 
| Waa ಬಂದಿದೆಯೇ; | | 
[ಇ ಹಾಗಿದ ಉನ | ಮರ್ತ್ತಾಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮರು ಹಂಚಿಕ | 
| | ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ತಾಶ್ರಯ | ಮಾಡಲು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. | 
| | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ | 
| | ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು | [ 
| | ಯಾವಾಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ | 
[ 


ff 
| 
| 


pp 


ಈ | ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ [ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ | 
| ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮನೆ [ಮನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ | 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ | ಹಣದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ. | 
ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣವೆಷ್ಟು; 
| (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) | ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 120 ಅಕ್ಷ | 


| ಗಾಮಣ ಪವಡದ ಪನಶಿಷ್ಟ ಕೂಸ ಎ } 
| ಜಾತಿ ! ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ | 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
|| ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ. ಜಾತಿ | ರೂ.00 ಲಕ್ಷ | 
||/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ। 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ | 


| 
| 
| 
| 
\ 


{ 
| 


Pury ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸುತ್ತ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಬಾನದ ಜೊತೆ 
ಕೂಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ! ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣ ಸಾಕಾಗದೇ | ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ | 
ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತಿರುವುದು 

| ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ | 
ಬಂದಿದೆಯೆಓ 


ಾ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ | ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ 
| ಈಗ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ | 
| ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆಯೇ? 


| 
[| | 
li 4 


ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಸಂಮೀ ಇ-34 ಮೀಇಯೋ 2000 


ಹೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ) 
ಮುಜರಾಯಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ 
ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಜಿವರು 


ತಹ: 


ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರ 


ಪಂಖ್ಯೆ: ಪಸಪಂಮೀ ಇ-25ರ ಪಪಸಪೇ ೭೦೨೦ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚವಾಲಯ 
ವಿಕಾಪ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ; ೦83.೦83.2೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ :- 
ಪರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, 


ಪಶುಪಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುದಾಲಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, W 


ಬೆಂದಳೂರು. 
NL 


ಇವಲಿದೆ :- 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 

ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 

ಬೆಂದಳೂರು. 

ಮಾನ್ಯರೇ. 

ವಿಷಯ:- ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಪದಸ್ಯರಾದ 

ಶ್ರೀ. ಮುನಿಯಪ್ಪ. (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ 
ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 179 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರ 
ಒಬದಗಿಪುವ ಬಧ್ದೆ. 


Sok 


ಮೇಲಅನವ ವಿಷಯಕ್ಷೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಪಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ 
ಶಿ. ಮುನಿಯಪ್ಪ. (ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಇವರ ಚುಕ್ತೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ: 19 ಪ್ಹೆ 
ಕನ್ನಡ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂವಿದೆ ಲದತ್ತಿಏ ತಮದೆ ಕಳುಹಿಸಲು 
ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 
ತಮ್ಮ ನಂಬುಗೆಯ, 


Hyp 
(ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಲೆ. ಮೌಟೂರ) 


ಖೀಠಾಧಿಕಾಲಿ-2 
ಪಶುಪಂದೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, 
ಂಗೋಪನೆ-ಎ) 
4 021} (ORD 


ಮಾನ್ಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಹಾರೂ ಹಜ್‌ ಮತ್ತು ವಕ್ತ್‌ ಪಚಿವರು ಅಪ್ಪ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಿಕಾಪಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಧಾನಪಭೆ 
ತ್ಸ ರುಮತಲ್ಲದ ಪತ್ನ ನಾಸ್ಯ 
ಪದ್ಯ ಹನ್‌ ಹಾ 
ಉತ್ಸರಿಪುವ ನನಾರತ 
ಉತ್ಸರಿಪವ ಡವ 


17S 

'ಪ್ರೇ: ಮುನಿಯ್ಪ್‌ನ ಅಿ್ಲಷೆ್ಬು 
:]04.೦8.5ರ೭2ರ 

ಪಖುಪಂದೋಪನ್‌ಹಾದಾ ಷನ್‌ ಮೆತು ವಕ್ತ್‌ 
ಪಜಿವರು 


ಕ.ಪಂ ಫೆಶ್ಸೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು 
ಅ) /ಶಿಡ್ಗಘಣ್ಧ ವಿಧಾನಸಭಾ" ಇತ್ರ ನೌ ಯೊವೆದೇ 'ಪ್ರನ್ನಾವನ ಇರುವೆನಿದ್ದ. 
ನೂಡತನವಾಗ ಪಶು 


ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯದಳನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮಾಡುವ ಪ್ರಪ್ಲಾನೆ ಸರ್ಕಾರದ 


ಮುಂಭಿದೆಯೇಃ 
ಅ)”ಹಾಗಿದ್ದದ್ರ. ಕನಹ ಮ್‌ 

ಸಶುಚಿಶಿತ್ಞಾಲಯಗಳಿಷ್ಟು  (ವಿನರ] [ನರ 3 ರ 

ನೀಡುವುದು) 


ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಫಹ ಚಿಕಿತ್ದಾ ಕೌಂದ್ರೆ|ರ೭ 
ಪೆರಿಜಾರ ಪಪ ಪಾಕ್ಸ್‌ 1 


| ಒಟ್ಟು ವಿ2 


ಇ) 'Tಈನಿರವ ಪಪ ಚಿಡ್ಡಾಲಯದತಪ್ಪ a 
ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ' ನಬ್ದಂದಿಗಳ ಹೌದು 

ಹೊರತೆ ಇರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 

ದಮನಕ್ನೆ ಬಂವಿದೆಯೆಃ £ p 

ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಪಪ ಚಿಕತ್ಡಾಲಯೆದಆ ಖಾ ಇರುವ ಪಶುವ್ಯಿದ್ಯಾಭಿಕಾರಿಣಣ 
1 ವೈದ್ಯರ ಮತ್ತು ಪಿಬ್ಬಂದಿ 'ನೇಮಕಕ್ಷೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರನೇಮಕಾತಿ ಮುಖಾಂತರ 
ತದೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪಮಗಳೇನು 2 ತುಂಬಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ" ಅನುಮೋದನೆಣೆ 
(ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು) ಪ್ರಪ್ತಾಖಿಪಲಾಣದೆ. 


ಗ್ರೂಪ್‌-ಣ ಹಾರೂ ದ್ರೊಪ್‌-ಸಿ ಹುದ್ದೆಗದೆ 
ಪಂಬಂಧಿಪಿದಂತೆ ಈ ಹಂದೆ ಮೇ 2೦18 ರಲ 
ನೀಡಲಾದ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿದಂತೆ 
ಮಾನ್ಯ ಪೆ.ಎ. ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 
ನಲ ಪ್ರಕರಣಕ್ಷೆ ಪಂಬಂಛಿಪಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ 
ಈೆ.ಎ.ಟ ಯು" 'ಯಥಾಖ್ಕಿತಿ ಕಾಪಾಡಲು 
ಪೂಚಿಿರುಪುದಲಿಂದ ; ಮುಂಬಿಡ್ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು | 
ತುಂಬಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. | 


“ಡಿ” ವರ್ಚೆ ಹುದ್ದಗಂಗ ಫಂಎಂಧನದಂತೆ ಶಿಡ್ದಘಬ್ಟ| 
ವಿಧಾನಪಭಾ ಪ್ಲೇತ್ರದಲ್ವ ಬಟ್ಟು 3ತ ಹುದ್ದೆಗಟು 
ಮೆಲಜೂರಾಗಿದ್ದು "ಠ ಪೈಕ 21 "ಹುದ್ದೆಗಳು ೬ ಖಾಲ | 


1 


ಇದ್ದು ಪದರ" ಖಾಜ `'ಹುದ್ಧದತಣ ಇನು 
ಅವೆಶ್ಯಕತೆನುರುಣವಾ೧ ೦5 “ಡ್‌ ದರ್ಜೆ! 
ಹುದ್ದೆಗಳದೆ ಪರ್ಕಾಠದ ಪತ್ರ ಪಂಖ್ಯೆ ಪಪಂಮಿ 31 | 
ಪಅಸೇ 2೦18 ರನ್ದಯ ಹೊರದುತ್ತಿದೆ ಆಧಾರದ | 
ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. | 


ಪಂ: ಪಪಂಮಿಃ ಇ-೭೮ರ ಪಪನೇ ೨೦೭೦ 


(ಪಭು. ಜೆ:ತದ್ದಾಣ್‌) 
ಪಶುಸಂದೋಪನೆ ಹಾಗೂ ಹಜ್‌/ಮತ್ಸು ವಕ್ಸ್‌ ಪಚಿವರು 


E. Lf 


1 ಪಂಖ್ಯೆ: MWD #8 LMQ 20200 ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲ 


ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿವಾಂ೦ಕ:೦3.೦3.೭2೦೭2೦. 


ಇವರಿಂದ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಇವರಿಗೆ, 9 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಭೆ. H 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 
ನಿಷಯ : ಪ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಲಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ ಚುಕ್ಷೆ 
ರುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ: 108 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತಲಿಪುವ ದ್ದೆ. 


-o0o- 

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ಮಾನ್ಯ ಶಾಪಕರು, ಇವರ ಚುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 108 ಕ್ಷೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಂಬಂಧಿಪಿದ ಉತ್ತರದ 35೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಇದರೊಂದಿದೆ ಲದತ್ತಿಪಿ, ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಪಿಹೊಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. 


ತಮ್ಯ ನಂಬುಗೆಯ, 
Ya 


(ಎಸ್‌.ಎಹಾಸ್‌ ಪಾಷ) 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ 
ಅಲ್ಪಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಜ್‌ 
ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್‌ ಇಲಾಖೆ. 


ಸ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ Tg 

ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ: — 04-03-2020 

ಸದಸ್ಯರ. ಹೆಸರು - ಶ್ರೀಮಹದೇವ ಕೆ. (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು - ಮಾನ್ಯ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಜವಳಿ ಹಾಗೂ 


ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಜಿವರು. 


id ಸನ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಪನ್‌ ಸರನ್‌ ನ್ಯಾಸಾಪ್ಯಾತರ ರ್ಯಾ |ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಯಷ್ಯಯರಕ್ಲ್‌ 'ಕಾ00.0ರ 
ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ | ಕೋಟಿಗಳನ್ನು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ [ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನವರ ಇನುಬರಧ-ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಲೋನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ | ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು (ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ವಿಪರ ನೀಡುವುದು) 

[ಪ ಸರಹಾಪನ್ಪನ ಮತಕ್ಷಾತ್ರೆದಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಾಸ 7-ರನೇ ಸಾರನಕ್ಲ್‌ ಪರಂಘ್ಯಾಪಣ'`ಮತಕ್ಷೇತ್ಸೆ | 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿಗಳ | ರೂ.3.00ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು 
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ | ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, | ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ಕಾರಣವೇಮ? ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ 

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ow MWD 07 LM 2020 § 


(ಶ್ರೀಮಂತ he ಪಾಟಂಲ್‌) 


ಪೈಮದ್ದ ಮತ್ತು ಜವಳ ಹಾಗೂ 
ಅಲ್ಲಪಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಪಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 


2018-19 & 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ es ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು 


ು 


ಮರಜೂರಾತಿ" 
ಹ ನಾ ki  ಫರ್ನಾರದ ಅದೇಶ ಪಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ನೂಣದ ಅನುದಾನ 
ಷಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ತ) 
1 ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತಗಆಣೆ ವ೦ಿಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡಿ ಕರ4 `ಎಂಔಎನ್‌ 2ರ18 5600.00 
(ತಲಾ ರೂ.೭೮.೦೦ಲಕ್ಷದಳು) ದಿವಾಲಂಕ:03-1-2೦18 
2 | ಮಂಗಳೊರು ಉತ್ತರ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 6 ಎಂಔವನ್‌. 2೦18 ದಿನಾಂಕ ರಂ೦.68 
; 1-2018 y 
(5 "ಹನೂಹಿ್‌ ಸ್‌ ಎಂಡಬ್ಯ್ರ್ಯಾಡಿ 612 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2018” ಠೆಂರ'5ರ 
ವಿವಾಂಕೆ47 11-2೦18 ? 
4" ಚಾಮರಾಜನಗರ ಎಂಡಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 65 ಎಿಡಿಎನ್‌ 2೦18 ದಿವಾಂಕ:57- 100೦ರ 
೦2-2೦1೨ 
ಸಾ ನೌಗಲರಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎರಡಬ್ಯ್ಯೂಡಿ ಕಡ ಎಂಎನ್‌ 2ರ8 ಡರರ;ರರ 
ದಿನಾಂಕ:24-1-20೦18 
6. ಬಿರಗಳೂರು ದಕ್ಷಣ WN ರ್ಯ i 30೦.೦6 
7 ಅನೇಕಲ್‌ ನ್‌ ಭಷ ರರಿರಿ.೦೦ 
8 Tಬಂಗತೂದ ಉತ್ತರ ಸ § ಠರರ.೦೦ 
9 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹ 450.೦ರ 
1ರ ನವಮರರಲ 3 ನಾ ಸಾ Ay ಕರಿರ:೦೦ 
n ನೆಲಮಂಗಲ 7 EECA 100.06 
15] ನೆಲಮಂದಬ” [ಎಂಡಬ್ಯ್ಯಾಡಿ 61ರ ಎಂಡಿಎನ್‌ 2618 ನನಾಂಷ5್‌-| 106.೦೦ 
02-2೦19 
13 |r ಯಾ ಕ್‌ 100.೦6 
14 ನಾ RE 10ರ:೦ರ. 
1ರ |ಹಾಪನೆ ಕ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ' 615 ಎಂಡಿಎನ್‌'2ರಿ8 2೦೦.೦೦ 
ವಿನಾಂಕ:24-1-2018 ್ಧ 
R FR ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ ಗ್ಯಾನ್‌ ` ಎಂಡೆಬ್ಲ್ರ್ಯೂಡಿ'ಕ।ಠ ಎಂಡಿಎನ್‌ 2ರ18 5ರರ.6೦ 
_ದಿನಾಂಕ:27-11-2೦18 
17 | ಶನೆಂತಪುರ ಮ್‌ Kf Sa 300.06 
18 | ಯಲಹಂಕ ತ = ನ್‌್‌ EK: ರರರ'ರರ 
1೨] ಜಕ್ಕಪೇಟಿ ಹ eT ಜ ಮ 2೦ರಿ:೦೦ 
5 ದಕ್ಷಣ ಈನ್ನುಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 517 ಎರಿಡಿಎನ್‌ 2೦18 10056 
ಗ್ರಾಮುದಳಲ್ಲ ದಿವಾಂಕ:27-11-2೦18 
21 |ದೆಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ Lia 2೦೦.೦ರ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ 
22 | ಬಂಟ್ರಾಳ ಕಫ ಹ್‌ ಸ 2000೮ 
28 'ಬಂದ್ದಾಳೆ ಘ್‌ ಮ್‌ ರಾ ಕಕರಿ:ರರ 
24| ಯೆಶವಂತಪುರ su ಎಂಡಬ್ಯ್ಯೂಔ 621 ಎರಔಎಸಪ್‌ 2018 88ರ.೦ರೆ 
ವಿನಾಂಕ:30-1-2೦18 
ಮಾಯ ಜೊಂಡ § ಸ್‌ ಎರಡಬ್ಯ್ಯೂಡಿ ಕರರ ಎರಡಿಎಪ್‌ 2೦08 300.೦೮ 
os. ವಿನಾಂಕ:೦27-1-2೦18 
ಎಂಡಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 622 ಎಂಡಎರ್‌' 2018 300.0೦ 
ವಿನಾಂಕ:೦5-12-2೦18 
26 ಭಡ್ಗ § ಎಂಡಬ್ಯ್ಯಡಿ ರರ ನರಿಡಿಎನ್‌ 2೮8 25.00 
ವಿನಾಂಕಸ5ರ-1-2೦18 
.., ಕನ್ನನಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 6೦೮ ಎ೦ಡಿಎನ್‌ 2೦18 100.00 
ವಿವಾಂಕ:೨೦-1-2೦18 j 


58] ಹರಿಹರ ಕಂ. 
2೨ | ದಾವಣರೆಕೆ ಜಲ್ಲೆಯ ದ್ರಾಸರತ್ಣಾ » 3೦6.ರಿ೦ 
3೦ | ಭದ್ರಾವತಿ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 63ರ ಎಂಡಿನಿರ್‌ ೦8 5೦6.೦೦ 
ಬದಿವಾ೦ತ:29-1-2೦18 
31] ದಾವಣರರೌ ಉತ್ತರ ಎ೦ಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 631 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2೦18 240.೦೦ 
ವಿವಾಂಕ:27-11-2೦18 
32 ಹೊಗ ಹ ಎ೦ಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 632 ಎಂಔಎಸಪ್‌ ೨6185 2೦೦.೦5 
ವಿವಾ೦ಹ೨7-1-2೦18 N 
ತತ | ಚಲ್ಲಕರ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ ಆತತ ಎಂಡಿಎನ್‌ನರ8 2೦೦6ರ 
ದಿವಾಂಕ:27-11-2೦18 § 
34 |ಹಾಪು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 634”ಎಂಡಿನಿರ್‌ 2೦8 300.೦೮ 
ವಿನಾಂಕ:೦4-12-೦೦18 
35 mas 2೦೦೦ರ 
36"! ಉಡುಪ 5೦6.೦೦ 
37 | ಬೈಂದೂಹ [2 Wis ಸ್‌ ವರಂ ರರ 
58" ಈುಂದಾಷುರ 25ರ ೦೦ 
3೨] ಪಾಪರಡ ಎರಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕರ ಎಂಡಎನ್‌ 2ರ 3ರರಿ.೦೦ 
ದಿವಾಂಕ:೦5-12-2೦18 N 
4ರ" ಮೊಕಕಾಲ್ಕೂರ ಎರಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ`ಕತಕ ಎಂಔನರ್‌ 2618 ತ೦ರ`೦೦ 
ವಿವಾಂಕ:27-1-20೦18 
41 | ರಾಜಾಜನರರ ಬರಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ "ಕತ ಎಂಡಿಎಸ್‌ ರಕ ನನಾಂಕಸರ- ತಂ೦ ರರ 
p 12-2018 
42" ಮುಲ್ಪಮೊಡಟದ್ರ ವ೦ಂಡೆಬ್ಯ್ರ್ಯೂಡಿ' ರತ ಎಂಕಎನ್‌ 2೦8 ೦6೦೦ 
ವಿವಾಂಕ:30-1-2೦18 
ಸ 
RE | ಮುಲ್ಲ್‌ಮೂಡಬದ್ರ N 2ರರ ರರ 
44 ಗಾಂಭಿವದರ ವರಿಡಬ್ರ್ಯೂಔ 639 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2518 ಆರಿರಿ.೦೦ 
ಬಿವಾಂಕ:30-1-2೦18 
45 | ಹೊನಕೋಟಿ ಎರಡೆಬ್ರ್ಯೂಡ`642 ಎಂಡಿಎನ್‌ ರಡ ತಿಂ೦.೮ರ 
ಬದಿವಾಲಕ:೦4-12-2೦18 
ಎ | ಕಾನಪೋವೆ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 642 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2018 'ನಿನಾಂಕರ7- 1೦೦೦ರ 
೦2-2೦19 
[47] ಬಪನನಬಾದರ್‌ವಾಹ ಎಂಡಬ್ರ್ಯಾಡಿ 648 `ಎಂಡಿಎನ್‌ ರತ 6ರರ.೦ರ" 
ಬಿವಾ೦ಕ:30-11-2೦18 
48 ನಾಡಕಾಣ ಎರಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 644 ಎಂನಿಎನ್‌ ನರದ 4ರಿರಿ'೦ರ 
ದಿವಾಂಕ:೦5-12-2೦18 
FE ನಾಡೆಕಾಣ ಎಂಡೆಬ್ಯ್ಯೂಡಿ'544 ಎರಡಎನ್‌ 156.೦ರ' 
y 2೦18(ಭಾ)ದಿವಾಂಕಸ0-12-2೦18 
15ರಿ" ದೊಂಕಾರ್‌ ಐಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ' 46 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2೦8 4೦ರ:ರ೦ 
| ಬವಿನಾಂಕಂ೨--2೦5 
51 | ಮಂದೆಚೂರು ನರರ್‌ಉತ್ತರ ೦ಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 647 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2018 `ನನಾಂಕಗ9- 30೦.೦೦ 
: | 12-2018 
ರವ | ಮಂಗಳೂರು ನರಕದ k ತಂ೮:ರರಿ 
ರತ: 1 ಮೌಹದೇವಪುರ ಐಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 648 `ನಂಡಿಎನ್‌ 268 ತರರಿ:೦೦ 
ದಿವಾಂಕ:೦6-೭-2೦18 
54" ಜಗಕೂಹು ಐಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 645 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2೮8 ತಂರ.ರರ 
ವಿವಾಂಕೆ:೦6-12-2೦18 
ಠರ | ಬನವನರುಡ ಎಂಡ್‌ಬ್ರ್ಯೂಡಿ 658 ಎಂಡಿಎರ್‌ 2ರ'8 50:0೦ 
ವಿಮಾಂಕ:೦6-12-೦೦18 
56 ದಾವಣರೆಕೆ ದಾ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 654 ಎಂನಿಎರ್‌ ಕರನ ತರರ;ರ೦ 


ನಿನಾಂಕ 271-2018 
57 | ಚತಡುರ್ಗ ಮತಕ್ನೆ ತ್‌” KKK 5೦೦.೦ 
'ಹೆರಷ್ಟನಹಕ್ಯ ಮತ್ಲೇತ್ರ ೫ ವರರ.6ರ 
ದೇವರಹಿಪ್ಪರನ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ ಕರರ ಎಂಡಿಎಸ್‌' ೨೦18" 360೦೮ 
ದಿನಾಂಕ:30-1-2೦18 
60] ಮಾಗಡಿ rE ಎಂಡಬ್ಯ್ಯೂಹಿ' ಕರ7 ಎಂಡಿಎರ್‌ 2ರ8' 2755೦ 
- 7 ವಿವಾಂಕಂ೩ ೦-೨೦8 
61 | ಮೂಡಿದೆ ಸತರ ಎಂಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 658 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2೦18 5೦0.೦೮ 
ವಿವಾಂಕ:30-1-2೦18 
651 ಿರಾ ಇ ವ೦ಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 6ರ8 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2018 2೦೦.೦೦ 
ದಿವಾಂಶ8-೦1-೨೦19 
68] ಮಮರ CG ನ್‌ ಹ ತರರ:ರರ 
64" ಬೆಳೆಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ CREE ಶಂರ:೦ರ 
65 | ಕಾಕಕ EE 3 2೦೦.೦೦ 
166 ವೆಳದಾನಿ ಉತ್ತರ NE CTT 
67 | ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಪಭಾ ಈ 100.0೦ 
58 ಹುಬ್ಧಕ್ಯ-ಧಾರನಾಡ ಪಾರ್ವ 7 TEEN ಕರರ:ರರ 
165" ಹುಬ್ಬಳ್ಯ-ಧಾರವಾಡ ಪಶ್ಚಿಮ 2 ಈ KAEK 300.0೦ 
7೦ | ಬಟಿಲೇಶ್ವರ f ಮ್‌ ki KW 500.೦೦ 
A | 80D ನಾ § 
72 | ಕಮುರಡದೊಳ್‌ 
173 | ಆ: § 
74 | ಬಾ್ವ 
75 
76 
5 ದ 
[a _ 
7 | ಬಳ್ಜಾರ ನರಕ - p 
8೦ | ಯಶವಂತಪುರ § 
[8 [Sರನಂಹರಾಜ 
|82 ಈುಜಿದರ್‌ § ON PRU 
158] ಮಂಟೂರ 
84 |ಕಡೂಹ STANT 
85 | ಕಷ್ಣನ er 
56 | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ SST CICS EE Th 1ರರರರರ 
87 ರಾಮನಗರ” 1 S ಈ 1000.೦೦ 
88 | ಮಳವ ಸಾ SN 
85] ಮಾಲೂರು 3 ಇರ66ರ 
೨೦ | ಚನ್ನನ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ದ್ರಾಮರ್ಞ SAIS 100.೦೮ 
5 ನಣಯನರಕ ky ತರಿರ:ರ6 
92 | ್ಯ್‌ WES ತರರ.೦೦ 
೨3 | ತಿನಷಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡ ಕರರ ಎಂಡಿಎಸ್‌ 5ರ ಔವಾರಕ್‌7- ರರ] 
0೦2-2019 
1೨೩" ಮೂಡಿದರೆ Wi ಹ್‌ 100.0೦ 
೨5 |ಹಾವೇಶ ಎಂಡಬ್ಬ್ಯೂಡಿ ರರ ಎಂಡಿನಪ್‌ 2೦18 106೦ರ 
ದಿನಾಂಕ:2೦-1-೦೦18 
1೨8:ಈ.ಆರ್‌.ಹೆರರ - ವಂರಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 66ರ ಎರಡಎಸ್‌ ರರ ರಂರಿ:6೦ 
ವಿನಾಂಕ:29-1-2೦8 
197 1 ದಾಪರಹ ನಿ೦ಿಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 66 ಎಂಡಿಎನ್‌ 5018 ಪಔನಾಂಕ್‌ವಠಿ- 300.06 
| | | 


ಅ8'7 ಚಚ್ಲಂದಹ § 3 ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ ಕರನ ಎಂಹಿಎನ್‌ ರ 15ರಿ6ರ 
f ವಿವಾಂಕ:೦5-12-೨೦18 
೨5" ಬೆತ್ಷರರಹ ಸ 
೦೦1 ಬೆಕ್ತಂಗಣ ಇ 
167 ದನ್ನ ತನ್ನಡ ಇಕ್ಲT ರ್‌ ky 15ರ:6೮ 
ಣಾಮಗಳಣ್ಲ | 
ಭಟ್ಡಕ-ಹೊನ್ನಾವರ / ಎಂಡೆಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 663 ಎಂಡಿಎನ್‌ 268 FeleJeXe7eN 
ವಿವಾಂಕ:30-1-2೦18 
೦3 | ಪುತ್ತೂರು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 664 ಎಂಡಿಎನ್‌ ₹018 2೦೦.೦೦ 
ದಿವಾಂಕ:29-11-2018 
೦4] ಸುಳ್ಯ ರ್‌ 2ರರಿ.೦ರ 
೦5] ದಕ್ಷಣ ಈನ್ನಡ್‌ ಜಲ್ಲೆಯ ಕ್‌ 25೦ರ 
ಬ್ರಾಮಣಳಲ್ಲ - 
1ರ6 ಚಿಕ್ಣಮೆದೆಕೂರು ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಷಿ 6ರರ`ಎಂಡಎನ್‌ 2ರ 8 Bರರವರ 
| ದಿಮಾಂಕ:30-1-2೦18 
107 ಎಂಡಬ್ಲೂಡಿ 'ಕರ6`ಎಂಡಎನ್‌ ನರಕ 10೦ರ 
R ಶಿವಮೊದ್ಧ ಗ್ರಾಮಾಂತರ pe 
೦8'"ಶಿವಮೊದ್ಗ' ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಈ 2505೦ 
೦57 ಶೃಂಣೌವಿ ; ಎಂಡೆಬ್ಲ್ಯೂಡಿ' 667 ಎಂಎನ್‌ 2ರ 49ರಿ೦ರ 
J ದಿವಾಂಕ:೦7-12-2೦18 
"0 7 ಹುಹುವೇಈರ -t ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ`ರರರ`ಎಂಔಎನ್ನ್‌ 2ರ ಔಂರಿ;ರರ 
ದಿವಾಂಕ:೦5-12-2೦18 
1 | ಪಕಲೌಶಷರ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ `'ರ68`ಎರಿವರ್‌ ನರ 4೦ರ:೦೦ 
ದಿವಾಂಕ:೦5-12-2೦18 
2 |ಹುಮತೂದ' ನಡಕ 1 ಎರಡೆಬ್ರ್ಯಾಡಿ`576`ಎರಡಎನ್‌ ನರಕ ಶಕಂ:ರಿರ 
RCN ಬಿನಾ೦ಕ:೦5-12-20೦18 
15] ಮಣ್ಣ ೦ಡಬ್ರ್ಯಾಡಿ'87। ಎಂಡಿಎಪ್‌ 268 ನನಾಂತರರ 1 ನರರ್‌ರರ 
12-2018 N 
ha | ಎಂಡೆಬ್ಬ್ಯೂಹಿ 671 ಎರಡವರ್ನ್‌ ನರಕ ನನಾಣಾಪ್‌- 10೦೦ರ 
; ; ೦2-2019 
ರ | ಬಂದಳಾರು'ದ್ಥಾನ ಸಾ 1೦೦.೦೦ 
16 [ವೌಲಾರಾ ಎ೦ಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ`578 ಎರಡಿವನ್‌ರರ8 ತರಿರ`ಠರ 
K ದಿವಾಂಕ:30-1-2೦18 
17 | ಬೆಂದಳೊರು`ದಕಣ A ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 673 ಎಂಡಿಎರ್‌2ರ8 ಠರರ:೦ರ 
ವಿನಾಂಕ:29-11-2೦18 
ಆ | ಮಧುರ ಎ೦ಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ"573 ಎಂಡಎನ್‌ ರಕ ಶರಿ೦'ರರ 
ದಿನಾಂಕ:29-1-2೦18 
WR ಮಧುರ p್‌ತಲತ್ಯತ 674 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2೦18 ವಿನಾಂಕಗರ- 306.೦೦ 
12-208 
2೮] ಮಧಾಗರ F ಎರಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡಿ'674 ಎಂಡಎನ್‌ ನರಕ 2ರರ.ಠರ 
ಬಿನಾಂಕ:೭9-11-2೦18 
ಗ | ತೀರ್ಥಹಳಟ್ಟ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 675 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2ರಿ18 55೦.೦೦ 
ವಿವಾಂಕ:೦೮5-2-ಂ೦18 
ವಿ5: ದರ್‌ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ`'576 ಎಂಡಎರ್‌ ನರಕ ತರಿರ.6ರ 
ವಿವಾಂಕ:೦5-12-2೦18 
23 | ಬಪವಕಲ್ಯಾಣ ಎ೦ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ'677 ಎಂಡಿಎರ್‌ ರಡ 3೦೦೦ರ 
ವಿನಾಂಕ:೦5-19-2೦18 
24 | ದ್ರಾಷತ ವಂಡೆಬ್ಯೂಡಿ 676 ಎಂಡಎನ್‌ ನರಡ 76೦೦5 
| ದಿನಾಂಪ:2೨-11-೨೦'8 


ವರ] ಈರ್‌ ವಗರ § ಎಂಡೆಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 6ಠಕ `ಎಂಡಿಎಸ್‌' ೨೦18 16ರ:೦೦ 
| ವಿವಾಂಕ:೦5-12-2018 
1251 ಅರನೀತೆರೆ ಕ್‌ 3 ಎರಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 688 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 5೦18 ಕ್‌ ರರ 
ಬಿವಾಂಕ:೦5-1೦-2೦18 
27 | ಶ್ರವಣಚೆಕಗೊರ § ಸ್‌ 2೦೦.೦೦ 
28 | ಬ್ಯಾಜರಾಯನಪುರ Se] ಎಂಲಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 69೦ ಎರಿಢಿಎಸ್‌ 2018 161.06 
& ವ  `ದಿವಾಂಕ೦3-12-೦೦18 
(55 ದೌವನಹ್ಯಾ TE ನ 1ರರ:೦೮ 
3೦ | ಪಾದಕೆ ರ್‌ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 691 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2018 175.00 
ಬಿವಾಂಕ:೦5-12-2೦18 
131 | ತರಿಕೆರೆ ಎಂಡಬ್ಲೂ ಗ್ಲೂಡಿ 69೭ ಎಂಡಿಎನ್‌ ೨೦18 500.೦೦ 
ದಿನಾಂಕ-೦9-11-2೦18 
ಡನ ದೌವನಹಣ್ನ _ ಎಂಡೆಬ್ಯ್ಯೂಹಿ ರಕ ಎಂಡಿಎಪ್‌ 2೦18 1೦:೦೦ 
ವಿವಾಂಕುಂ3-2-೦೦18 
58] ದೇವನಹ SES  ಎಂಡೆಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 6೦ಕ ಎಂಡಿಎನ್‌'2೦18 
ಬಿನಾಂಕೆ೨೨- ೦೨-2೦18 
34 | ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಗ is ನ ಡರರ:ರಕ್‌ 
15ರ ನರಧನೂರ RET 5 WE ಠ5ಂ.0೦ 
6 7 ದೌವನಹಳ್ಯ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 6೨8 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2018 ವಿನಾಂಕ್‌ರ7- 2೦೦೦6 
02-2೦19 
G7 SR ಎಂಡೆಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 655 -ಎಂಡಿಎನ್‌ 2೦18 ಪಠಿರ`ರರ 
ದಿನಾಂಕ:೦6-12-2018 
ತನ 'ಬರರತೂಹ'ದ್ರಾಮಾಂತಕ ಎರಡಬ್ಯ್ಯಾಡಿ 70೦ ಎಂಡಿಎಿರ್‌' 2018 ಕರರ:೦ರ 
ದಿನಾಂಕ೦-12-2018 
ss ಬರಾಯನಪ್‌ರ § - ಕರರ:5೦ 
Ye) ಮ ರ ವಂಡೆಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 704 ಎಂದಿಎನ್‌' ೦18 - 4ರರ`5ರ 
ವಿವಾಂಕ:೦4-1೨-2೦18 pi 
4% | ಶಿವಮೊದ್ಗ ನರರ ie §  ಎಂಡಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 70ರ ಎಂಔಎರ್‌ ರಂತ 16೮5೦ 
ದಿವಾಂಕ:೦5-12-2018 
42 | ಹಣ್ಣೇ 7 ರಿಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 706 ಎಂಡಿಎಸ್‌'2೦18 ಶರರಿ೦೦ 
ಬವಿನಾಂಕ:೦ರ-12-2೦18 
43 | ಹೆಲಕೇಶಿನಣರ ವಿರಿಡಬ್ಯ್ಯೂಡ 707 ಎಂಎನ್‌ 2೦8 ೦೦೦.೦೦ 
ದಿನಾಂಕ:೦೨-12-2೦18 
44 | ಹಚ್‌ ಔಹೋಬ್‌' ಕ ಮ್‌ Wc Too) 
125 ಬೈಲಹೊಂಗಲ ANE Wi ಮ್‌ 295:೦ರ 
46 | ನಿಪ್ಪಾಣಿ ೯ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 708 ಎಂಡಿಎನ್‌ 2೦18; 2೦೦.೦೦ 
ದಿನಾಂಕ೦4-12-2೦18 
47 | ಕಾರಿಪುರ ಎಂಡಬ್ದೂ ಗ್ಲ್ಯೂಡಿ 7೦೨ ಎಂಡಿಎನ್‌ 2018 1606:560 
ದಿನಾಂಕ:06-12-2೦18 
48 | ಶಿಡಫೆಟ್ಟ & ಎ೦ಡಬ್ಬೂ ್ರ್ಯೂಹ 70 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2೦18 ಔಂರ. ೦ರ 
ಬಿನಾಂಕ-೦5-2-2೦18 
[PAN KS SNS Wi ia WN Toe 
5೦''ಮಂಡ್ಯ 'ವರಡಬ್ಯ್ಯೂಡಿ 7 ಎರಿಡಿಎನ್‌ 2018 ನಿವಾಂತ:೦5- 2೦೦.೦೦. 
- 12-2018 4 
| ಕನಾ ಎರಡೆಬ್ರ್ಯೂಡ 72 ಎಂಡಎನ್‌ ನರಃ ದಿನಾಂಕಃ ದರರ'ರರ 
10-12-208 


೦67 ಮುತಬಾನಮ 


ರ7 


೦ಿಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 7ರ ಎಂಡಎನ್‌ 
2018: ವಿಮಾಂಕ:18-01-2೦19 


೦ಡಬ್ರ್ಯಾಡ 7ರ ಎರಡಎರ್ನ ರಕ ನನಾರರಕ 


12-2018 
59 | ಪಿರಿಯಾಪಣ್ಬಣ ಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 74 ನಂಡಎಪ್‌ 2ರ8 ನನನ್‌ 3ರಿಂರ೮ 
Sl ( 12-2018 
. ಕಂ] ನಾನಮಂದವ ನನಡವ್ರ್ಯಾನ 71ರ ಎಂಡಿಎರ್ನ್‌ ನರವ `ನನಾರಪರ Klee 
; 12-2018 
ie ನಾಗೆಮರದಲ ಎಂಡಬ್ಯ್ಯಡಿ 715 ಎಂಡಿಎಸ್‌' 5018 ನಿನಾಂಕ್‌ರ್‌- 1005೦ 
೦೭-೭೦1೨ 
62 1ನರುಣ "] ಎಂಡಿಬ್ಯೂಡಿ 76 ವರಹಎರ್ನನರತ ರರಿ೦ನರ 
ಬಿವಾಂಕ:0-12-2೦18 
63] ನಲಮೆನದಲ 2೦೦,೦೮ 
64 | ಹರುಪೇತಕೆ 2 30೦.55 
6ರ ಹರರಬೊಮ್ಮನಜಹ್ಟ ಸ್ಸ್‌ 3ಂರ:೦ರ 
66] ಕೊಪ್ಪತ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಔ"77 ಎರಔಎರ್ನ್‌ ರಕ ನನಾರತಗರ 1ರರರ:ರರ" 
12-2018 
67 ] ಬೆಂಗಚಳಾರ'ನದಕ § 206.೦8 
68 ನಿಜಯನದಕ ಎಂಡಬನ್ಯ್ಯಡಿ 37 ಎಂಔವರ್‌ ನರಕ ನನಾತ್‌ 1ರರ.ರರ 
೦2-2019 
69 [ನಿಜಂಯನದಕ್‌ - ವರರ:6೦ 
70-| ಹಿರಿಯೂರು ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ 718 ಎಂಡಿಎನ್‌ 300.00 
2೦18 ನಿವಾಂಕಃ10-12-2೦18 
171 | ಹಲಿಯೊರಿ 100.00 
172] ತರತರ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡ 7ರ ಎರಿನಎರ್‌ ನರಕ ನನಾ: 60೦.6 
1-201 
173 | ಮ್ನ-ಮಾಡಣದ್ರ BE ಶಿಂಠ:೦ರ 
174 | ಬಂರಳೂರು ದಕಣ ಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 722 ಎಂಡಿಎನ್‌'2ರ್‌8'ನವನಾರಕರ- 366,56 
12-2018 
175 ಮುಹಾಲಕ್ಕ್ಯ'ಲೇಹವ್‌ ನ ಡರರ.ರರ 
176 ನರ್ವಜ್ಞು ನಣರ್‌ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡಿ 723 ಎಂಡಿಎನ್‌ ಕರನ ಕೆಂರ್‌ರರ 
ವಿನಾಂಕ:೦7-12-೦೦18 
177 ಹಬ್ಬಾಕ್‌ 3 ಕಂರಿ:5ರಿ 
178 ಬಿಂರಳೊೂಡು ದ್ರಾಮಾಂತರ ಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂದ 72% ಎಂಡಿಎರನ್‌ ನರಕ 16೦೦ರ 
ದಿನಾಂಕಃ೨೦-12-2೦18 
179 ದಾವಣಣೆರ್‌ ದಕ್ಷಣ FeTeTeXeTe) 
180 ದಾನನದರ್‌ಷ್ನಾಣ KeloleNeTeN 
81 Hood ನ್ರಾಮಾನತಕ - ನ್‌್‌ ಶಂರಿ.೦೮ 
182 | ATARI ನಂಡದ್ಯ್ಯೊಡ7ವ: ರ ಎಂಡಔಎನ್‌ 268 ನನಾಂಕಸ6ನ ತರ6ಿ.೦೮ 
12-2018 
183 | ಯಲಬುರ್ಗಾ ಕ 2೦ರಿ,6ರ 
184 | ಶಾಂತನದರ : ೭ರರ:೭ರ 
85 | ಕರ್ತ ಗಾ 'ಬ್ರ್ಯೂಡಿ 727 ಎರಡಿಎರ್‌ ನರ& ನಾಂತರ ತಂರ:೦ರ 
12-2018 
186 |"ಹಾವೇರ | } 20೦೦.೦೦ 
187 | ಚಿಕ್ಣೊೋಡಿ. “ಪದಲಣೆ ಗ 'ಬ್ರ್ಯೂಡಿ 728 ಎ೦ಡಿವಿಪ್‌ 2೦18 ಔನಾರಹ್‌ರನ ಠರಿಂ ರರ 
12-2018 
188 | ಅಪ್ಲೊ 46೦.೦೦ 
189 ಕಣಿದೆರ್‌ § ಟ್ರ ಡಬ್ರ್ಯೂಹ 729 ಎಂಡಿಎರ್‌ 208 ನನಾದ 


250.00 


E KN 12-208 
i130 ದೆಕ್ಸಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ L: 4 ತ ತರರಿ:ರರ 
ಬ್ರಾಮಗಳಲ್ತ 3 
ಜಯನಗರ ಎ೦ಡೆಬ್ಬ್ಯೂಡಿ 73ರ`ಎ೦ಡಿಎರ್‌ 2೮18 ಡಂಿರ:ರರ 
ದಿಪಾಂಕ10-12-2೦18 
ಜಯನರರ ನಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ 73ರ ಎಂಡಿಎಸ್‌ 5ರ ನನಾಂಕಪ7- 100೦6 
192 ೦2-2೦1೦. ’ 
193 ಹೊನ್ನಾಳ ಎಂಡೆಬ್ಬ್ಯೂಔಿ 781 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 2618 ನಿವಾಂಕಸ0- ಕಂ೦ದರ 
12-2018 
194 | ಮಾಯಕೊಂಡ ಮವ ki ಸ್‌ Fre exes) 
195 | ಚನ್ನನರ ನ್‌್‌ 30೦.೦೦ 
156 | ಮಂದಚೂಹ `ಎಂಡಬ್ಯ್ಯೂಡ 782 ಎಂಡಿಎಸ್‌ 5೦6'ದರಿ 
2೦18 ದಿವಾಂಕ:18-01-2೦19 
ಹೌಟ್ಗೇಗಾ ನ್‌ 5ರರ:6ರ 
ಶಾ03ನಗರ ನ ಕ್‌ 2೦೦.6೦ 
ಈಡೊರು ಸಜ ಕ್‌ EE ತರಿರ:5ರ 
ಬಂಗಾರಪೇಟಿ  ಬಂಡಬ್ಯೂಡಿ 744 ಎಂಡಔವರ್‌ ರಿ1ದ ನಿನಾಂತಗ೦ಿ- 8ರರಿ.೦೦ 
12-2018 
೧201 | ಚಿ೦ತಾಮಣಿ i ಸ sk ಶರಿರ:೦ರ 
2೧ | ರೌಶಬದನೊಹು ಸ್‌ ie 2೦೦.೦೦ 
203 | ನರ್‌ಜ್ಞುನರರ ವಿರಿಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ785`ಎರಔಎನ್‌ 265 Kte¥ee) 
ದಿವಾಂಕ:29-12-2೦18 
೧0೩ | ಬಾದಾಮಿ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಹ 768 ಎಂಡಿಎನ್‌ 558” 727.0ರ 
ವಿವಾಂಕ:೦4-೦1-2೨೦1೨9 
05 | ವಿಜಯಪುರ ನಣರ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡಿ ಆರ ಎಂಎನ್‌ 2೦1೦ ನಿನಾರಕ:ರ3- 6೦೦.೦೮ 
$ 01-2019 
55 SCRE EES 
2೦7 | ಬೇಲೂರು ಮ REN 
208 | ಪಕಲೇಶಮರ ಸ: 
209 | ಶ್ರವಣಬೆಕೆಗೊಆ y § 
210 | ಹೊಳವೆರನೀಪುರ ನ್‌್‌ ಹಾ 
211 | ಅರಕಲಗೊಡ ಮ ವ 3೦೦.೦೦ 
212 |.ಹಂವದೆಲ್‌ as ಎರಿಡಬ್ಯ್ರ್ಯೂಡ 67 ಎಂಡಿಎಪ್‌ 2ರ 'ನನಾಂಕರ4- 86776 
೦6-2019 
೧13 | ಪಾರ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡ 77 ಎರಿಹಿಎನ್‌ 201 ದಿನಾಂಕ:5 206.0೦ 
೦6-2019 
214 | ದೇವನಹಳ್ಯ ಗರ kl WW Tee) 
215 | ಪದೈನಾಭನಗರ ತ್‌ ಈ 3೦೦೦ರ 
216 | ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್‌ 2೦೦.೦೦ 
217 | ಮಂದೆಳೂರು ಬ 100೦:೦6” 
218 | ಅ.ಅ.ಎಂಲೇಔದ್‌ KEE 6 ್‌ 3 SN Tee 
219 | ಹುಮಕೂರು ದ್ರಾಮಾಂತರೆ KCI ಜ6ರ:66 
220 | ಬಂರಳೂರು'ನಣರ ಮಸ್ಸಾ § 2೦೦೦ರ 
ತರರ.ರರ 
ರಂರ:ರರ 
ಇರರ.೦ರ 
ದರದರ” 
2೦೦.೦೦ 
KE ದರದರ 


2೦೦೦ರ 


೧28 | ಬಂದಚಾರು ದ್ರಾಮಾನತರ್‌ 


| ನೆರರ:ರರಿ 
229] ಕಕಯಾಕ N ೩6೦ರ 
230 | ಬೆಕಕಾನಿವ್ರಾಮಾಣ ನ್‌ 2ರಿರಿರಲ್ಲ 
2311 ಹೊರಚರೆರ 56೦ 
32 | ಚತ್ಕನಾಯಕನಹಣ್ಪ ಎಂಡಬ್ರ್ಯೂಡ' 9೭ ಎಿರಿಡಿನಿಪ್‌ 5ರ15 `ನವಾಕರಕ- 2೦೦.೦6 
07-2019 
~~ 233-| ಡುಪಿ/ದಕ್ಟನಿ- ಕನ್ನೆಡ್‌ ಇಲ್ಲೆ ನ kd 3 ರರಿ6ರರ 
- ಗ್ರಾಮಗಳಳಲ್ಲ್ಣ 
234. ಕೋಲಾರ 10೦೦ರ 
” 1235. | ಕಲಬುರೆನಿ ದಕ್ಷಣ 5೦:೦೦ 
236 | ನಣಯನದರ ಎಂಡೆಬ್ರ್ಯೂಡ 1ನ ಎಂಸಎಸ್‌ 2ರ್‌ಕ'ನನಾರತ್‌ರಕ 40೦೦ರ೦ 
07-2019 
"237 | ಬಿನನನಬಾದೇವಾಣ ಎಂಡೆಬ್ಬ್ಯೂಹ 19 ಎಂಡಿಎಪ್‌ ೭2ರ1೨ ನನಾಂಕ:08- 20೦೦.೦೦ 
07-2019 
38 | ಔರಾದ್‌ ಎಂಡಬ್ಯ್ಯೂಹ 374 ಎಂಡಿಎರ್‌'2೦158 `ಪನಾಂಕಸ್‌ ಕಂರಿ:೦ರ 
12-2019 


__—_— ಕರ್ನಾಟಕ 


ಪಂಖ್ಯೆ:ದ್ರಾಅಪ:೦1/1:ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿ:2೦೭೦ 


ಇವರಿಂದ: 
ಪರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 
ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 


ಇವಲಿಣೆ: 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪಚಿವಾಲಯ, 
ಕೊಠಡಿ ಪಂ:!೦೭1, ಮೊದಲನೆ ಮಹಡಿ, 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ, 


'ರ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಚಿವಾಲಯ, 


ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ.ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕಃ!.೦5.2೦೭೦. 


3.6. ೩ಂಪಿಂ 


ವಿಷಯ: ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಚುಕ್ತ ಹರುತಿನ/ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಜ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: 1೮6 ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು. 


pe 


ಮೇಲ್ಪಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುತ್ನೆ"ಣೆರಿತಿನ/ಚುಕ್ನೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ 
ಸಂಖ್ಯೆ: '96 ದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನದ್ದಪಡಿಎ 0೦ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ವಿಲ ಹಳುಹಿಂದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾ, 


ಆಮಾಖಬ 


ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದ್ರಾಯೋ) ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


pe ದ್ರಾಮೀಣಾಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ 
[oe \ 


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪಭಬೆ 


106 


ಚುತ್ನೆ ದುರುತ್ನೂದ ಪನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಪರು 


ಶ್ರಿ ಮಹದೇವ.ಜೆ. (ಪಿಲಿಯಾಪಟ್ಟಣ) 


ಉತ್ತರಿಪಬೆಕಾದ ದಿನಾಂಕ 


04.೦3.2೦2೦ 


ನರ ಪತ್ನರಪ 


ಉತ್ತರ 
K 


ಅ. | ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ಬ್ರಾಮೀಣ ರ್ತೆಗಳು ಬಷ್ಟು; 
(ಫ್ಲೇತ್ರಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ೭8೦ 
ಪೇತುವೆಗಳು ಹಾದೂ 9487 ದ್ರಾಮೀಣ 


; | ರಪ್ತೆಳು ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1, ೭2 & 3 ರ್ರ ನೀಡಿದೆ. 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ 
ಹಾಗೂ ದ್ರಾಮಿೀೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಪುವರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣಜ್ಞೆ ಒದಗಿಪಲಾದ ಅಮುದಾನ 
ವೆಷ್ಟುಃ (ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು ಹಾರೂ ಲೆಕ್ಟ 
ಶಿೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 

ಇ | ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ ಅತಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಪೇಡುವೆ ಹಾಗೂ 
ದ್ರಾಮೀಣ ರಪ್ತೆಣಕ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷಾಗಿ 
ರೂ.5೦೦.೦೦ ಹೊಂಟಗಳನ್ನು ಲೆ.ಶಿೀ.ರ೦ರ4 
ರಡಿ ಒದಗಿಪಲಾರಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4 ರಣ್ತ ನೀಡಿದೆ. 


ಬಂಬಿದೆ. 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಟ್ಟು 


12೦.7೦ &.ಮೀ. ಉದ್ದದ ೨3 ದ್ರಾಮಿಂಣ ರಪ್ತೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-ರ, 6 


ದ್ರಾಮಿಂಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾನಿ | ಪಿಲಿಯಾಪಟ್ಟಣ 
ಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ದಮನಹ್ಟೆ 
ಬಂದಿದೆಯೆೇಃ ಎಷ್ಟು &.ಮಿಃ. ವಷ್ಟು 
ದ್ರಾಮಿಂಣ ರಸ್ತೆ. ಸೇತುವೆಗಳು | & 7 ರಲ್ರ ನಿಂಡಿದೆ. 
ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ; (ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಬವರ 
ನಿೀಡುವುದು) 

ಈ |ಈ ಸಫ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲ ಪ್ರವಾಹ ಹಾದೂ 


ಮಳೆಂುಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಪೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು 
ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದೆ; 
ಪಸ್ಸುತ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; 
(ವಿವರ ನೀಡುವದು) 


ಖಿಲಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಮತಕ್ನೆಂತ್ರದಲ್ಲ ಪವಾಹ 
ಹಾರೂ ಮಳೆಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಪ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಲಾಗಣ ರೂ.607.84 
ಲಕ್ಷಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 


* 2೦1೨-೭2೦ ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಲೆಶಿೀ-5೦54 
ಮಳೆ ದುರಪ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2 
ಕಾಮಗಾವಿಣಆದೆ"' ರೂರಿರ:೦೦ 
ಲಕ್ಷದಳು ಹಂಚಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


೨ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಠೋಪ ಯೋಜನೆಯಡಿ 18 
ಕಾಮದಾರಿಗಅದೆ ರೂ.೮.34 ಅಕ್ಷ 


L ಹಂಚಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


'ಕಡತ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ನ್ರಾನಪರಗರಪರ್‌ತರ್‌ಶರಕರ 
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ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
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ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರಗಳು 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಸೇತುವೆಗಳ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಹಾಸನ 


ವ 
[4 


12 ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ 


CAUsess\endvo\AppData\Local\Temg\Annexure-1 & 2.xlsx 


ಕಲಬುರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 


Re 
[NS] 


ಟು 


UY] wn 
| 


Ko] 


m 


© pt 
Fos [e3 
qe 
Il 
x 


[EN 
9 
ep 


ಒಟ್ಟು — 
ಳಗ 


ಅರಕಲ;ಃ 
ಬೇಲೂ 
ಹಾಸನ. 
ಕಲೇ: 
'ಅರಕಲ; 


ಒಟ್ಟು: — 


93 
70 
158 
58 
171 
58 
5 


613 


\D 


= 
[ery 


og 


TE 
&| 38 [e) 


ಸವಣೂರಃಿಗ್ಗಾಂವ 
ಒಟ್ಟು 222 
ಅಫಜಲಪೂರ 2 


& aT a 
|G 
$818 
' kJ] 
2) 
4% 

4 

[S] 


ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂಗ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು - 


ಕ್ರಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ಎಭಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಸೇತುವೆಗಳ 
WN Ry ಸೇ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಸ ಖ್ಯ ಸಂ ಖೈ 
ಸೇರಿ 410 0 
14 ಕೊಡಗು ಕೊಡಗು (ಮಡಕ 
ವಿರಾಜಪೇಟಿ 397 0 
807 [U 
176 8 
59 3 
15 ಕೊಪಳ ಕೊ 
ಬ Cl 41 ಇನ. 
162 - 
k 438 1 
16 ಮಂಡ್ಯ | 40 
40 


[ 
ಬ 


ಟ್ರ 
Ka 
17 ಮೈಸೂರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 9 
Se 


[ 
[5 


[ox 


44- ip 


ಒಟ್ಟು -| 373 
ರಾಯಚೂರು ನಗರ 51 
ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ 127 
iN LN RE. 
[ದೇವದುರ್ಗ 100 5 
61 0 _| 
ಸಿಂಧನೂಶು 34 Kt) 
] 'ಧನ 
ಒಟ್ಟು; - 419 7 
21 0 
14 0 
51 7 
1 0 
4) 0 
7 7 
ಗುಬಿ 184 5 
20 ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ಬು 
3]: [ವ 77 0 
ಒಟ್ಟು - 261 5 


CAUsrs\Lenovo\AppData\Locai\Ternp\Annexure-1 & 2.xlex 


ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 
H ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಸಂ. ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇತುವೆಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಸೇತುವೆಗಳ 
& ಸೇ: 
ರಸಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ] 


ಉಡುಪಿ. 3 0 

ಕಾಪು. 19 0 

21 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 14 0 
ಬೈಂದೂರು. [i 0 

ಒಟ್ಟು: - 68 0 

ಕಾರವಾರ-ಆಂಕೋಲಾ 39 0 

27 [0 

ಕಾರವಾರ 17 0 

21 0 


22 | ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 


ನಾವಾನ್ಯಾವ 


ಶಿರಸಿ ಹಳಿಯಾಳ-ಜೋಯಡಾ 2 


NN EN NN 
7 


ಒಟ್ಟು; - 
[7 
I 
1 
[) 
24 ಯಾದಗಿರ ಯಾದಗಿರ ಶಹಾಪೂರ 48 0 
ಸುರಷೂರ 4 [) 
ಒಟ್ಟು; -! 152 0 | 
ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಟ್ಟು -| 725 145 


CA\Users\Lenovo\AppData\Loca\ Temp \Ainnexure-1 & Z-xlsx 


ಹೊದ ೧ ೩ 


ಸ Wowk wht 
ES EN DISFRICTWISE DETAILS OF FLOOD DAMAGED HOADS/CULVERTSIBRUIDGES PERTAINING TO KRRDA ಸ 
[Toll wore approved hy (he Teclutical Sanctioned ] 
p Noof | Noof | Noof Yoral | Veuder Work 
(8 ER ; PR [ 
District 1.cugth in \Cos works. [Change off Rlueo { NOSE [1 ggnin Cot sin] Noof [Cost Rsiny Goge | pnvited } Ter | Fender |. gor | Work Renin: 
Na. Nos ಮ dropped | vorts | works | SS {gg [kis | UridyeC| laths | pet) | omecoy | PENCE {approved | press | CoMPleted 
y P works ond } uivert | (Brklge) } A 
KS Ci [) 7 8 F) 16 i 12 1% 14 15 16 [K] if ON ET) 
3 6025 | Stub 1 [ 19 19 41.53 | 42897 4 1743 | 446d 19 19 w | 9 RE 
ogress 
¥ work ix 
2 | Belavi | 268 241.07 | 6140.95 96 7 124 123 176.00 } 2457406 4 34902 | 328602) 123 123 123 58 0 Renin 
and 68 oshs 
andro ricer 
41 k us 
~ Citi A 
3 fe [a 787400 0 0 | 2 36 [XL 3 55 745 if FE] 3 [ Jerinig anchor 
} process 
& pos [DY 244,92 | 731645 4 “3 59 50 NS 7100S } 313 7316 ನ ಸ 4 pA [55 works Tunis 
Kime [ii ಷು : k 4 k p br: piciccst 
rE 2 el | 
§ wank 
logpreonct stage 
Dh 3.93 . [ [ 2 2 2 
Dharwad | 36 23 724.10 A ) 6 ry 10 26 26 6 [ hz SS 
fe — EN wider promess | 
6 | Cudhyg $ 480} 35058 0 [) 9 4 4 9 ೪ 6 0. [Bworksvetto 
H ————— bl be started 
7 | Wasson l6 743 | 2000 [) [) 16 16 5 16 9. 9 9 qT ck 
t [Undor ocesy 
5 works LOA 
issuiisf ane 
& | Haver io 620 69.50 § ‘6 1 u 7 46 [ [) 46 1 1 1 [0 0 [remaining 6 
8, work 
suit 
4 § 3.840 190-00 1 [ 4 4 3 75 2 7 54 4 3 1 » » 3 works tency 
Ee ಸ unde procs 
1} Kedugu ip 355 | 55420 a [ 10 i0 [ 548 2 6 $54 10 ) 9 [ 6 
16 20.39 620.40 0 () [ [0 [0 620 [ 0 620 10 10 [i [0 hy 
7 053 | 38500 1 [ 6 6 [ | 287 1 87 374 6 6 4 4 [ 
9 0.47 30.00 [0 0 9 9 [ 2h bl [4 214 9 9 7 7 [) 
§ 10 works Weak 
scl 
ಸಿ32 3.14 KI1.60 [ [4 22 22 ¥ 345 [ll 400 #05. 2, 2% Ig 0 [3 hs 
tendering uncer 
[ನ Brice 
M p py Wak 
15 |Viiayapua] 15 40 } 20250 6 [ 15 15 7 | Wo 19 63 203 5 15 15 a 
eR Msi |. progress 
TN TT 6028 [oss ti | 10 352 SSE SSMS 13452 45 2sAS| 1oMBG | 350 342 241 F21 [NN KE 
£ Works Diverted from PRED 


AIT [ ಮ! 
oFEoiz LEE ACENEL)] 
OE 0B0ET VON OT GGLIOTIV SINVUS 
[3 poiaiduos WOM 
E43 YUSGNT SHON ONY GSAONdIY IGNSL 
TE GGTIANI HIGNSL 3 
[aT SONIAVS SN ೯ PSUBHSUES TesHiisS 
SOTO | SN NDNI HOM 30 INNONN 586 imyor 
[427i SONIAVS [i PBA0IIE 6M 36 SUES 
BETSY SHON GOONS INNO Tr | peidoid 
OF0806T | VON OI OSTIOTN SINVIS, 28 SINOM 30 ON RIO 


be] 


» 
F 3» 
z 91 ArT Be TE TTT SIFT BF IVORY 8809S E9E DoE or [Kt BE FOSET (RAIA 3 VIOLINS 
[J 1 T F- r ICs [ll [2 IcsY } [ [J NH SET. 9. “VIO 
[ [3 [3 [3 5 OwCort 0 6 for ¢ [) [ Mest [4 | 3 wlupyy 
- TITS 
[0 0 [0 [3 |} [UN] 000 0 oh 00-0 MYO t 0 [J OFS 00°L, t MSY [4 
Ssaiilonl 
ome 0, t 1 1 [ bosc [) [) pra $61 [f 1 [ [) [4 $61 [3 pudoy | | 
SBurALS Jopiiit MAO STEED Hoar] ಮ) 
[4 t 9 # & O0°c0LT MOOT z [NS Ad # 8 0 0 EOLT [Az # VIO 
= ನಾಥ ಣ ನ ಈ NGS 
[4 0 [) 0 [a ONNOST [i OVNIS! OFS [3 [4 [) [ IOUS [A Zz wun z 
z [3 9 9 9 UTA TA] Tc OES [ 9. y 0 [J WMEOZE kre 9 wu [| 
he ol $( F 9 SF Dl £1 [4 Ml MM 6 8 £ 9 [3 ¥ £ [A } 
ಎ Bp) | osm | (proyy op1oM R 
pogo [pine pososids | pando. | GF ‘wor smu opine] aril | ml | os J Pixie ado ಫು y co SON 
Me IO sop, | apna, apnay ol. sy | Joy |ursy 1503! 30.0N ook Jeske ool 
PIUOISHLS FEIHHTS], SA PATTING SOS WET 


WORK WISE FLOOD DAMAGE WORKS 


As pet Sail 


Road TOTAL 
Wis Constitucucy MLA Round Nariic COSTRs 
jakhs 
No's Length in| Ne Rs.in (8410) 
Kms Yakhs lakhs 
(Rond) 
1 p & 4 3. ¥ # 9 10 A 
1 BADAME BADAMI daraunaioh i 0 
BADAML BADAML 0 200 
BADAMI BADAMI 15.00 [ 
4 BADAMI BADAML 
Mannesi Dhavaksicur TN 
5 BADAMI BADAML hl WR 
6 | BAGALKO BADAMI BADAMI ramaial 264 
BADAMI Total 130.00 
7 | WAGAK DBILAGL Murigest Niran 30.00 
BILAGI Total 36, 
# | RAGA JAMARHANDI | JAMAKHANDS | Auda Nyamageswch 0. 
yl Lingadail vast io Kumbaralial 
0 4; IK (a 4 
) BAGALK JAMAKIIANDL JAMAKISANDI Ananda Nyamegewda Saini Road [| i) 40. 
f _ Tubacti io Hirepadusaagl wpto 
WwW BRAGA JSAMAKUANDL SAMAKHANDL Ananda Nyamagowda luke vin Fakkocd) Ruud { 0 _} 
1 JAMAKHANDI JAMAKHANDI | Anands Nyamagwda lkaluki 10 Sovulagi -Inunkug} 1 [ 
Niagra SH Via Tanashyal 
2 J 4 F) ln 0 
[ IAMAKLIANDI SAMAKHANDI da Nyanga | eV No p [ 3 
UAGALROTE JAMAKITANDI la Nyamapoda 7 Fanbagi BK te Takkod Road 7 [ 


BAGALKO 


JAMAKILANDE 


JAMAKHANDL 


ula Nyanagowdo 


Janbapi BK te Sumbagi BK Rewid. 1 


[ll 


SEA NEY] y 


0 I wl 24-115 ot unary uly nl it 

METI 

jail F 

$ | un smesmeso) novi] pop ei 9. 
[LF 7 PETIT SFE TET [7 

py Peo 
(ಃ t } suddyh ul sen ippidipnfy bE 
OH 7 H EEE Fy 
FOF ೯ [ TOOTH TCT Hi 

[7] [NT 
9 [Ys | pr say) eieay ps 
ವ PEST Tp 

0 bac i Ainigoppis bKuey oj sidopuoc OE 
9 1 pmo undlat, o1 ffeupnpy NUS0E) ot 
1 wooucos 0) adel) Yiyopy RE 


00'Y 


apjoyanvdumy 


UY 


Fo; 


JONVIDIVNVE 


it0k 310 wove 


Hl 
IO NOSIS 


TUOCIVDVEL 


Ipn: 


IONVHNAVAVE 


MHINOVEL 


He} 


I0L TORGNIN 


spvoy paubnduug:1ad sy 


yk opsimdfAuNee y TIOGA WVOVE | 
Fv pF 
0 [ IN OLE TOFICIENN AHCI wi [1 
[ [J Mi 70 j Reo Sdoiiepes] oii TOC TONAINW AOTIVIVE [ST 
ನ yr 
[) H0oz [§ ek IW [ea VV 
ನ; 
NE § BoVoE Fy WONT 
pit (pvoy) 
US [ON SPIGL bd Soy 
(a1+8} F uysy |wppduarl 
Suu] 1599 I50) A: WHS 
uu pe aks 
$41805 N Peon VIN, 
I¥LOL a8pug speoy 


As per Sanctioned Roads 


Roads Bridge TOTAL 
F COST Ks in 
Np | ist acy MLA Road Name Cost takhs 
nos |Lengthda) Rsin RR (8410) 
Kms lakhs 
(Read) 
38 All Mahesh Kunto Kudanhalta ww Sankr: 1 3.00 2.00 0 4 


Dodawailio Nagaocr PE 


Mahesh Kuimtolli 


Avarkhod 


Mahesh Kuimlolli 


lati 


pk to -[0 


ay Pnlil 


Athy 


Abhay Patil 


Abhay Patil 


FOTOUNEBELGALMY 


ANAGOI 1 137 2 
YELLUR tw AWACHANAHATTI 1 14 [ 20 
DIAMNT 10 BASCAWADA 1 060 3 
CUAKERLI to YELL 1 $0 0 20.00 
R GORALTIHOTALYELLURO 10 
pe ಬಟ a 0.0 
Belgavi Belgaun TATVELLUR) i [) 60.00. 
MASAGONDANAMATTI 10 
[ e 4 ) ) 8 
0 [ LSS (aramile) [ 1.00 [ 
41 B KALMESLUWARNAGAR to F ps h oi 


WSS Wrst T MoT FI T DENSON AF Sep EN i] 55 
10S [Uy [ [NN] FET l ERIE UST ATE ATi [A 
[3 [TS 7 CANN [ EROS TST RETTIG | TST TATME i] 3 
[ pS 1 pe [7 1 ¥FIIN of uy ypeqaly WagsyeT ig | wrmutusd NeBag Io ಚ 
[NN [ON [) FUE OT T FTN OH TTS] PTE ATES FT] [E) 
[NN pee i [INA oT i SHETTY Pi EOS GNIS TANNA 3 


rfl J 6b 


Wrst [OT [ Ws [A 1 DDE MSTA 0.1.8, uniting) | yoga) Rue 


YAN PHNpON MTG 
cpg yo op ning | ALD sig | urs rau Yanda] pen ¥4 


wST os 1 [NT ಪ [ HS ONE Hpi peo] sangsyrpmng | urueid saniogt anak] pT [ 
[es Ti [ po [SN | 


WEE FS T Wei [3 7 TE Sop] TSH RTI Tia 
[INT MBL i MST [NS 7 IS 05 Si TANS NPI RYE T HIS | ToS Ia 
OSE [I [ [ET [ral I MAN eSdiy EES TORE IN 
[IN [NA 7 ONT SNE NG | Sid TBA 
ಹ : [UU 
[NN [ON mos rng 
EE EE 
'0'nG [0 refine] P10 0. suc] in] Ay nog wunnfijog soilogy py 
[XN [i [TS [ECG STE er 
[ITA 000 T MOE IN 0) JEG A IM AeY IAitlioe] 
00 [NN T [i OT Tim Ray pros Total Taniodl 
(or [US [l [Ed [aD TETANY [ines | RET 
WiroL [INN T [IETS Dirt Wt FIN imi ANSE 
FET [UK] 0 [KD OFS NTT FSS TF igi Tide 
Wi [id [) CAN TS) Roy pau STAT SON GT Ay P| 
Wok [TS [NT [aD EL TUENATN Tid Ay ‘og iS | iT] 
yo Heol [ 00° [a [3 ere 0) Heroes Ine Away imog utnuding nfo] 
[NT [NN 7 [NR WE \- T PST VSN, HT AEN MNOS GSE EET 
00°09 wag [ [> SL 1 TT and Auygy “hnos tnndag tana [ 
stp (puon)) 
us si spy | suy pW 
[0 H upsy Juju] SON 
SUpIiY I507 150 
“sy 1805 muy puoy VIN Souaiptuoy pT 
“WWLOL ET] Speoy” [ 


Sproy Nauopuusg ied sy 


Asyer Sanctioned Ronds 
Roads Bridge TOTAK 
COST Rs in 
Na k cy MLA ‘Road Nauiie Kai shit 
4 [Length inf Rs.in (8410) 
Nes | ans | wins | NO 
(Ral) 
[3] Beni [NN Fale Siianbhaviio NIT T i 1 735 00 T 2500 ERA 
pO Belgavi Sul aksheni Hebbal Mocagaio SH 1 j So 
Cote Tiaikar|— Konbarhad To KK, Konya i T 
shunt Hcbballcar | — Vaile To Mabavccr Nagar [ f 


Kun 


kon lo 


KK. Koppa Road 
Desur t0 Mouli temple Road 


5 
‘ 
[ 
H 
[| 
1 1 
iod Suhre 10 Balokundri KIS [ [] 
. Navase to tunparnga 1 3 
Lakshmi Helboikair Mutonl to Kukadolli | 1 
Lakshmi Hébbaikar Bendigerito Wilikavi l [) 

K ನನವ ರನ ines 34 3680 520.00 29 1476.50 

Ganesh flukkerd Kailol Mulaaki vasti to S72 i 00 J [) [ENN NEST 


Foray 


puna 
[os I NE 843) Pens [lie oy pucgupat] rns g 
Te ; CE PERS Tarrio [li] 
PESTIERTSUTTT Tei prods [Xl] 
081 [ op Sea pppoe] selmrgy 
FT [i [EES AIRES ENT] 


FN 
OI ISEA IPE) 


Peo 
lag- Hospi] 


HAA] HAYNE 


We 
W065 | hES 


——— ini 


9) 


ELS) i 


[uN 
vwiUppig-ponyy 


Hopp Uo 


MR 


Yong) oun 


(o1+8) 
SWI 
SY L805 
TVLOL 


Supt 
[oT [ON] 
10 


5 


i wo] 
350 


epg Speoy 


Spuoy pauopauus ad sy | 


SEEN pUogy 


VIN 


suo} Gg, 


[NI] 


MLA 


As per Sanctioned Roads 


Road Name 


OTAL 


Roads Bridge 
Cost 
Lengtlt in] R: 
Not 
0% [ms | tas | 
(Road) 


COST Rs'in 
lakhs 
(810) 


Shedabal to JCS mrad 


Mole {JCS road 


[H 


Wimbalkur 


Nimbsilkat. 


Bcinkeri 10 Maborasta Border 


tw Hlarasanwadt 


apur 


Taige - Digecciiti te Kamialogat 
oud. 


Kalan Nagar to SII 93 


Vadagnonio SY 


Munikwait to NIL -4A- 


Faiyraclcio MOR (Goiyalliy 


Sins. Anjali Nimbeilk: 


2.0 


30.0 


Smt. Arjals Mimbsilkair 


Gotigailt To Levarayi Rond 


50.00 


[4 


1-1. al pscs ayeiss ue 


FOE 


RENOIR 


[oT 


[) Heh dry udullingy 0) mBvuenyg) 
00 [ ori |g eT 
[0 [ Sor Vr 
WTF [) 


0 


OT 


90°0LY 


9w'c 


PATTON 


Spuoy pauopouus aad sy 


USL 
IPPON pp 
we) [ z zi'6el Hein 
[oT 0 Pooc IIo ondusoA ee 
UPA 
169 I 16% WHA) wundrinnA, plied 
[NI OWS IR [4 WS 
oirse [I [ 1 STEEN ERO 
[OS 0 ll Alp apa, ur Aoi) 16 
7 T POTEET Cf ET 
(puoy) 
; sui pT 
(049) Mrsy oN “sy [ugpduo) SON 
MN ಳಂ 50 aus peony VIN [) NS 
US 1502. 
¥LOL apg speoy 


As per Sanc' 


ned Ronds: 


Roads Brilge TOTAL 
COST Rs in 
MLA oad 
long Nance Cost Ws 
No's Leugth inl Rsin Ne (8410) 
Kms lakhs 
(Road) 
Yanal Pawar wastite I-10 1 10.00 0 20.00 
Gin Slag) Bodie Sangam nagar wast 10 F 
Nippa ETN STON ip 
p) 54 
ST 
120 [) 10410 


Budlilnl 10 NILA 


Be tw Kosanal 


Kocini to SI-T8 via Kodniwad 


Peesmehailbool 


bdirpn to Kudachii 


Korilopauriava tola (0 Souduili 


Shivashukti nagar 6 Jalal 


OU Diprevadito T10 


Upnrkodilo Chischali Raibag. 
wid 


0 


7800 


Stivrsipr Koad 


[Ul 


} 


ETT 


Inne] 


BLE eins iy 
HIST Ail 
EOL eviy 


TA] ONTO 


IT) 


MOTE 


WOE 


00°51 


ಕ 


IS) 10-10 aolcren(] 


HRS 


Papi A wdc 


i) 


TERGER liar 


ನನ 


£8 ISO SINS INEMAY 


PERpEA wales 


Psy pveldy. sit ate 


pumps wkvanpiinyepy 


€hc 


(01+9} 
sup] 

1 51,1502 
ILO 


supu 
upsy oN 
Iso 


oFpug 


spuoy pauopouns sad sy 


mui puon 


YI 


sq 


| [ As per Sanclioned Ronds 
| Roads Bridge TOTAL 
WN dlinc 
Constituency MILA Rond Namie Gui COSTS 
s Coil Takhs 
Nit No sin | (#0) 
lakhs 
(Road) 4 
Soy [ Faloifo Kaka ; Ao TEER 
332 Bo Sash Sarakilsll igecri To Vosraribli T [NE i 
2 Belg Jarakiliodi Katalapur 1 930 | ; 500 
i Nuankesdaare 14.92 a 34100 680.00 
total 1 
Belgav! Total 241.075 3218.45 91 2922.5 6140.95 
380 0 
EET WET [) [7 EX) 
Lcugudlu 16 B 
Mudligeie"T: [| 


NLP Kunarswainy 


No.KS-09-06, Length-3.80 
Tnprovencitsto Read f 


NP Kounarswaiy 50.01 


Package No KS09-14, Length- 
3.50 Kms 
Bmprovemcnis te Read fron 
Kudremukdia to Mutlcadi Read ir 

Mudigese Teluk. 1 200 
Vackage No KS-00-14. Leng 


[Y 


NLP Kumarswamy 


20MKns 1 

nseovemcats to Koud fom Kalasal 

Kalgeetu-labbugondigc Rond it 

N.P Kuniarswomy Mudigere Taluk. 1 
kage No-KS-19-24, Length 


[) 


7 APTS ei 
FST 7 ART oleae 
0005 T TOT SIATSEY 
WFoLt T apaioiv Firm 


mykunggAng 


pulping neyurpoy. 


EMA Oy STRSTR 


ks e101 Aneleuiyy 
Oe | over Ti 5 
DAT 
~ LOSI ON AVY 
[ pnodlofnyy q°L, the 
— |_| 
hocL [ uous [ls 
hy’ 
[3] [Fi] RL 


US $02 


Suey pioy Uv 


“W.LO.L 


[ Oo Kevumsu nodipngy ಚ 
& | 
0 1 py Wrz 
SOT 
i WT] “C--SHoN siibrovg K ತ 
9 9 I “yyy urdinapy uw N airdipnyy obz 
ಸ] SSS way poy oY SHimuzacsha 

(puoy) 

sw | suy 
ks uysy Joypsuo SN 

ISU 


; As per Sonictioned Ronds 
[ [eS [TS TOTAL 
uN Distiel ‘Palik Constituency MLA Road Name Gut COST.Rs i 
K 0s Cost Takhs 
nes Length iul Rsin i nem | (8¢10) 
Kms | lnkhs His 
(Road) 
24 Basival Batwal CC Tjesh Naik Sammie Dasakod i 300 T5000 [) [YU 15000 
pi Bnntwal Rantwal Rajesh Nile Brabnorakutlu Katlige {1 TT io 000 0.00 
ET Bauwal Bantwal Rajesh Nail Kuntalpalle Alipade’ 7 530 YE i 0.00 YB. 
357 Bm Lait lujesh Naik Gund Kodunia y 207 6500 [NN Gs 
255 sel Matutwal afesh Nori 1 537 10.00) [) EX 12.00 
Tantwal Total 5 3994 | 125400 0 0.00 1254.00 
Salbungady Belthunpicly Mavic Pania f 0.60 T0000 I 40.00 T4b.00 
260 | Dutsshios knead cthanpiniy Beliliingady ttarish Vint oraludka | tah 10.00 [) 0 100.00 
261] Dakshina: kanuac Bcithanpad Bebanpudy lavish Pupia. Holcgandi -Arasinmoki-Kokkach. 1 25.00 400.00 H 500.00 900.00 
202 Bctlsanyncly Welhunpadly ‘lavish Punja Aickusi- Dharastaa Road fT 6.70 200.00 Y 00) 200.00 
26% Welthongadk Belthavgnd Harish Punia } 360.00 0 Ou 360.00 
Dakshina kamal Belirutguly LGelhngdl Haris Punt 50.00 0 0.00, 150.00 
Dakshiow lannickit Behhonyacy Belthinpitcl i 180.00) 9 O00 180.00 
Tcihompodh Fielthangudy— Harish Poni 540.00 [) [XD 540.00 
Uelthangendy Geld Llarish Von 0.00 [ 0.00, LOMO 
Belthangady Total 2440.00 2 34000 | 2080.00. 
Hantiwal Mampnlui [NUN 195.00 [7 [XM 195.00 
ETN BL | 
Bantwel Mangitiortr UT Khider MancticSudugacaChalihalstt 625 185.00 [ [X IAS. 
Batya UT Khoder i w 14) 30.00 M OMY 30.00 
Bavitval Mongol Tide Chewy Mai Lt] 250 7500 [) 00 7500 
Mauealurn Votnil EN ETN ES STN RE) 
Mangione. Mougloru Mortlt Bail Shetty Naifapadavi to 1157 1 500 7740) ( 00 17700 
Manpalore: Mangal Novth Bhanh Shetty pile Adtiyapadi Lo L756 f 200 50.00 [) 000 60.00) 
ಸ Re FE Alaipudpu Narideibcill he | 
Mangalore sngaluiu North Barth Shctty Keune To Td 1 [NT aot | 0 9.00 1840 
78 | Daksl hcl Mimgotote: ire North IBharth Shetty ssc ipl soenysadst 1 603 75.00 [ 000 
Mpeeslin Nor 4 1453 | 33000 0 6.00 330.00 
F361 Dakshin kannada Maaplorc Mudabidvc Tima Katya Tomar Palladino 3 SW 1 Oi ENT 
277 omic Marpac Muckbidr mamauly Kolvan Ranictitaile To 20 -| \ 723 EID [7 [YT 38,00 
27 Mangalore Muuigbiuire Unvath Kotyan Tedusheide Railway Cress 1 F [ET 4500) [ [UD 45.00 
279 Manpaloss Mundus Vinmnanty Kotyan Kaflacli To Daddoguii 1 106 30.00 U 30.00 
280 Manguiore Murdatiidre Uenguh Kolyae. | Sore Popa cbc bo 1 144 43.00 1 $500 98.00 
Jarivapart 
Mudbidire Total 3 $35 [200 1 550 EYED 
Fuiur Puttur Sanjecvd Mandar mols iccbamiady i 400 120.00 [7] 000 1200 
Wuttuy lf Sunjceva Matuuckeru tide Dhuosulka Rowe [ 2.00 $0 0 Xe 60.00 
akshine kala Tutu Puitur Siniceva Metandurs | —Apzocch fculto Kid 1 400 120.00 [ 0.00 12000 
Y Datshivr kaidadh Puuor Puiter Guniceva Maianhne | Neibody wo Vorhinpalady) F «00 180.00) 0 Oi 18.00 


T= [NR ಗ P M 
[ MG 1 pau) [is 0) wldoynussngg Mesa] WLU Paw] HE 
[) [0 l Sap nL op mung [Ts 
q ಭಾ ಸ TrID 
MFT { [0 $ 0G r anspor] oekloxipedtisy DUE 
Oz [t KW) ch t andnjpeAesogy Jhpwauy-0 mele pa 
[ 
t [i oe [4 ASL Loe 
x 
[) [va [| HOE 
vy 4 — Mog 
SPIEL 565 [3 SrIz.g z5'vsz 09. epeulef eupyseq 
km FT rf AT] oT E 
i [sc iy TF 
E Oy Cay ——T] 


00'SF 
SUNT 
"Sp 


Taiiy 


eniltty 


RNY 
5] iy 


NT RET EU] AST 
Apodurpny 07 yap. [is 
IRS 7 pally oy elit 18 
ME TTS TTI FTN pi 
[CR 1 T CUTER ESET OF NY [NPs pi 
SIU] (pe ೫) 
ps Stplu 'y ವ 
(0142) se N ursy [updnoy) ON 
S09 SEN pio; | 
i SY 1505 4s iN Puoy) ¥Ile 
TIVEOL aZpiig Speoy | 
Spo pauoyauss 12d sy | 
—L 


As per Sanctioned Roads 


Roads Bridge TOTAL 
Constituency MLA Road Name Cost Nix ಗ i 
Cost 
vos eve, No Rs. (8+) 
ಗ lakhs 
7 ioprovemcnts lo Road Mansi (0 
3 
312 Shiri Art P ri 1 150 [) 
7 280 ) 
J TEM Nimhemuivar | Kumbaganavito Katlapur 1 0.50 [) 
Tnprovements to oad-Dupartivad 
"14 Shi CM Ninbamnavar | to Devaruhubbaili (MDRI via 1 [ 
a5 BS Niki opeovenicnts to Rocd roe Ngo f fu 
Borde” | 
310 CM Nimiban 


[FRU 


J 


Mumeyanikonpet 


೫22. Kundgot Kusumvati $ 
33 Suu Kusturinval i 0 
24 Kubitial to B-Farulghalta [| [3 
R T 

325 Yaraguppit Chakatabbi p [) 15.00 

5 [) 11200 i150 
324 Spicagupii to tigulabulli 1 20.00 
327 Ualiyal ta Kusupal 1 ) 1440 

Moral to Byabatt upd taluk. 4 
2 [) 51.20 96.20 

328 [ [) 1.2 96. 
329 Ayui ley Morals [ [) 


SE 


IEE] 


It 


NESS 


war 


T 
[3 REELS) Vee 
FF TO STE GFE 
WFUS T SPOT] CL SDNEIETRT FI] 
[TS Z 
| Apo] EGRET FoR 
Raugoung 6) nppang- op 


HOC 1 


8500 


+c 


ee 


ET 

Foy 19S 

00S 00'ozI [44 
000 I 


[Na 


lela peruoug 


OTUS8T 


OTT8L [ 


00 


[ON 


[) 


[0 


wkloytnr: 
DiS uy 


[$s 


- 
spit pa 
0148) Mrs °N ursy uy wu) 
Stu] 0} 1505 
1] sy 1502 
IV1L01 a8ppg Speoy 
Sproy pouopauus od sy 


HUW pon 


VIN 


421 


Meg, 


Mops} 


As pér Sanctioned Roads 


Roads Bridge TOTAL 
uN Con ey MLA ee COST Rs in 
P 5 Cust lakhs 
nos [Length inf Rsin ಸ hl (8110) 
Kms | lakhs Fd 
(Roady 
Fr TUK Kuniuswany KOTTKE] 7 
353 K Kununswamy Kiruvalo to lakh unc 1 
7 ಡ್ಯ Kymatalily 10 umbaradi A 
13 ars 
1 UK Kurmarswiuny lair 1 
KE TK Rumery Avorckadu to Alf oad l 
§ Devaraianibatly to Kundur- 
IK Kumarswany iar 1 [ | 
CRN NE 105.006 [) [YN 


Sti. CM Uklasi 


Sri. CM Ldlasi 


CM Uhlusi 


CM tdi 


IWanagul Votnt 


20 0 


9.00 


362 Haveri Nelru Olek 
36x Haves Uaveri ei Neha okay 0 
[ Netra Oskar 0.50 D 
R lo iudar wioss in Hnveri 
p i 
3h5 Waveri Nehru CHekiir ikoftlavesi District [J 
i 3 735 i000 [) [ TN) 
366 BC Pa SUMS, mse en ‘ 750 
| PR Glapalfio Clikkanmganiar Kad 
3 che § > 
67 iokorur Sri, BC Patil Wirckerur taluk [1] 
Rc Tiihali oad FEF 
J3os Sri. BC Paiil Comet Via Valivel, 0 300 


Clappsrackrhaiti tTisekerur totuk 


PIN ol Zistyoly auf 


mie 
uy wp ii prio | 
te 10°51 6 [ON wl 1 id ಸ Wd wirajy pusly ey py: 
og AcE ecu fuotnncucdal 
WNT is F3 [NS [ [ FeTsnde 
TT ್ಧ 
[OT as [3 eos ow 1 Pg hj ದ Wes AW sil out 
pe 5 b 5೪9 29 or K 810] Hone 
OFT [Fl T [IN TH T ₹ HOTT 
SKC] HoACI 10 YD § p 
[3 [NY 1 [Ns pI) kf ha [a Ae weuitiogy fubavsngy 18 wis xidall Le 
Pus! TARE US 
[OS [NS I [OY nD 1 Bl ಮೂ Punt Howl) we 
eens EN | 
[ oon f [My [ON PHBICG BAT nel. wea f matt ee 


[I] [ll 
MISE 
[U4 M0. [) [ls [ON] HAUL FO Ynpeg, Aaa DRS HS Ag Atty] SAT pi 
a apnuavuoy oy muro [| 
ee RR SE ES 
[a [ON [) [Os 0s'0 dys Hg POT IME] SUNY] Auf Lt 
1 
[4 [OT [) [ so 1 UAAPLL IO SEL AUUany IES 3 “US alin] MUNK ota] UT [3 
uf geo} ay mclipuAAe oN, y N 

[SEY [I 0D [ FD F TTA 

p F ಓ UES ITT] ಸ % 
[I 000 [) [Ns [I i Onn) lf uy Mu RT] Inn) pT [NT 

siplul voy) 
[TN [ spol Su 5,೧ 
(0148) ' N ursy Jupyiuog) MN 
ಟು ಈ 3502 Suey peony Karomisto} po 
¥| #3 5160, hl. 
uIsy 1802 N HY r 
AVLOL apg Speoi 
sproy pauppouts 12d sy 


ned Roads 


Roads Bridge TOTAL 
Iisyviel Constituency MLA Road Naine COST Rs in 
Cost Cost lnkhs 
nos [Length in Ksin io hy (810) 
Kis Takhs lakhs 
(Roundy " 
Aland Total 7 [A [EI [) [EX 30406 
378 bugs emitapur [ee Friyanka Kharge Gola (& ರ Vu 1 640 i5ub ) ub 30.00 
lng 
—T 
479 gi puri Chilapura Priyanka Kiuirge: Nabwar @ Konchur } 0.00 0. [ U0 1.00. 
Ciittapmia Total 3 [NT [EXT [) [EX EI) 
380 Kalhu J Jewnigl Wr. Ajay Singl Aporcach tu Bosgla Kin 1 1.80 1500 ) 15.10 3000 
Tewari Total i 86 [EX [) [EX EI 
Kalburgl Total. 5 3,8 95 2 35 190 
ke 
381 Kodi ; i 2 i 7 AN EN FE 
34 Kodagu § lls [ } I [ET 600 
343 Q ALONG. Se )-1$ y 0.00 D0 
4 Kedage he dd 015 40.00 [) p 40M0 
Icy SomuwWapet 70.00) 0 0.400 704M) 
265.00 I 1.20 
Madjkeri Beltayeri tw Bottathur” 192.00 1 EXD 07.00 
6 Kadlgd Mrilikest K.G.Hopayya | var lo Katckall Kadi | 030 | 3060 0.00 30.00 
Heravanat Temple 
Kaggodlu Rayavand to Biliguri 
387 Kuiagu Madlikeri KG. Bouya Salo Rond (via 1 0.15 164 1640 
Ardhanrceshowain Femples 
q ಗ ್ಥ Iysodluc to Badagurakcri 
IKK agn cl 4. Duy il ಹ 4 95. K 95. 
36h Kodagu Virajpot KC. Dopyya [aa 1 049 5.00 » 0 95.0 
389 Kodogu Vicujpat K.G. Bopayya Birunaoi te Pukdale (via 1 020 | £5.00 01.00 15.00 
Wy Ul Fijpe (3 wIyYis 0.10 25.00 0.1% 25.00 
Kodagu Vaujpet KG. Bopayy ula Rind i DA (0 u Kl) 
Virajpet Total [ENN RETA i ET ETN 
Kodsgu Tata 10 3.545 548 2 62 554.2 
ಗ ಮಾ SE ಮ p Toidindoito DR Tinie A ol 
394 Raichur Deudutga Deolurger Shivanagouda Nayal KSSDI2I-1S 1 2.00 60.00 0 0:00 604M) 
Fr ಸ F p ಸ gadodlli to Hthalii Fintin ಸ ಗ 
30 Raichur R Deodurpa Devdurga Shivuingouds Nayal KSA 1 551 100.00 0. 0.0 100.00) 
393 Bemlurgn Deudurga Slivanagouita Nayule Meee pe Kachina i 1.00 py [) Auk 61.00 
353 Dein Dei raped Naya | Viipal to Kuskilatii RE23 i [ED Er) [7 [A] FY 
305 Deoduipt Shivomgoud Nayak | Benkalto KortihillikS 23-11 1 250 0h [) 9.00 00 
ಸ್ಯ Wd ESE Muga 
396 Roichor Deerkurps Shivanasgoucig Nayak KIM 1 5.40 80.08 0 00 04M 
[Niche Tesleipa Deh Artin 1412, KN [ 554 FN F [) TOMAS 


Deodurga ‘Iota} 7. 28.05 500.00 [i] [EU S000. 


[yy [oY ) [ Iwo 1 |peoangoApey ox emu ring] wkiny Hung “A us Mk ICI) 

[3 [UN [) ree Fr TENET OF STEHT AES FITS CE] THY 

[Ed [i [J [3 [ia 7 ( TIS SHES 

ಸ N 7 ACN K 

a0 aro ) [ sro AN A 1 Th KINA 

[id [D [Ss wii PR RY STS Si Tipe RS Rip TMI 

9480 [) [ 5850 No eSouias 

[TT 7 WSF eo TETRA, 

056 KD [NN [il POLE RTT FAP TEIN TNL Ti 

FTN] 
[ON [ 0 ach PNT wis mpogndlon nye, eeuasogy | spunumur wn "oi wu 
a pio UAC SNESY Dpriuyl 
[NA Tired [41 ET 7 RIEL TANI 
ourTL 0060 owTt #00 1 mtu on An dinning) ain ಬ Waok long dob 
eT OCF 009T AK [2 0], AUTOS § 

[0 pus as 1 munpesy oy open] wkduyeyz wiley wud will tik 
s ಸ R ಮ pio Up wyatt, Fy R _ 
WF [ 009 mo ama wuoiouasoyy un nsroqmaspy | IMT wun lousy [3 
ವ F ಗ್‌ CFTR ಥ K - 
os tose pe Beier pe tla ewilouvsol wlll pS 

reir ee 
2 sooo 
00Se owt ows fon wile) oy toppy waldyngy oer wilt wniloinso] wilds. ju 
pawns 
ಗಣೆ 
[2 [ 1 0೪5 seer or eno anole 
iE [ID [) [i [NN 7 TORTS 
[Os oo 0 [Ns uch [ NS mtmpurs nu Wy 
[Ii [i 7 (GD FETT THOT TMT RTS 
WON Hr 5 [I FT I EIS NSIS I EN TT] [rr 
O68 [Til T 050 [iD 7 THOT ASN 
[OT ous 1 [) 000 1 WA Gh eT CpMon) dpi (sun) unyy tec | 
[61 
spit] (poy) 
oii ಮ spiny | suy “2 
(0148) " upsy fugu) ON 
Sel 1505 Iso K: wm 7 ONS] 
ವ aur poo; ೯ Aouonzsisii, pO Joys loys 
ws] 1509 'N Poon] VIN suo} IG, 
NVLOL pre Spe 
spuoy pouopouus 1d sy 


Read, 


_ As per Sanctioned Rounds 
Roads Bridge ‘TOTAL 
'T Rs 
mency MLA Tova Nante Coane 
Cust lakhs 
Nos No R: (x10) 
(Mond) tukhs 
42 UD oy {Citic tlower schinol To TOT suid 7 2000 
AY LDU it Koniar Balabctty Ww t-225 resid | 
4 
4 Talat Scinivas | Didkalktetioimcadi) fe Makaha F 


UD 


mdi toS 
road Snapp Shey} Reuid 


LDL 


Thonda to 1-02 eid 


UDUPI Total 


#7 
48 Sri RV.Deshpande 
4lY Sri RV Deshpande 
420 


RV Deshpinde 


Sri RV Deshpancle 


Kudafgacn to T-01 


116.60 


422 


Kar 


Sot Roca 


Imipecwcncrtials to on 
66 Majali Ciomibng-Hippali 
Seashore 1 Danctcbog-lanmapu 
ad Dvilelp cross to NE-66 


4.00 


KSlutiy 


IMPROVEMENT TO THE 
ROAD PROM GUDDIFBALA TO 
1 GANAGKRI KAVAEAKKT 


pe [es pr pr) 1 EFL Busy uABunpy | eqgapy ness 11g and anicinnA. mpey ley [of 
dpi 
RE y Sop | | 4 i ppm) tl 
[5 9S [ogo ea] OSL so [ 350, uoblpny) 0) dockage) | Agog Cubans 1S epmuuey nig] | Sth 
[OS [ON [Ss [US [ eee] oy fndlnpi 1, NTT andioA, DET 
K A PedpamN ಸ Hes N 
9 OWE | gimoy | MOE Bir) | ynovscAy 03 wldloymuAri, pospunyy updluey ctr 
W'oRL [OS throc $10 1 ep, wldessuto(y opting Muy 1 [ 
[ENS [NYS [NSS [iS 7 
wrt ooo} ansptas | peice | orgy [ Poca poten oy Sous HY | ussestA MEP 
ons put 
[SS 
9 pip 
uN POSE 
k wade 
Maz 909 OE 1 eT] pprs-s1tS ypu foe 
Ped Rk “Opa BICNSAMUSIA 16 
pe) 
Uy ry ( 
01 
ಮ IA f d, vodloy ೨ 
[CO [ cao | OS ಹ 05 Lp ARAL] HON, i puny) | och 
[ Le PS 
p py ಟಿ hs & volvyy 
FOE a0'S. WE 0 {Pu gees 015500 HIS ggg maison Mp Un RTP 
5 ಣ WON ನ [4A [5 ESS EERE CREA 
ep OWT | pom OT {yoy I pov “oplo[] ENASAASIA 11 tak 
ot PY Wes oS OZ 1 IY oy puis Hes] [ 
Humuuiayy uy) oY k “opilaJb CNSDAISLA 
K ನ MEN [NEON RTE FMP ye 
ool [Ns woo] HS ira [3 Ayo x HUY o hyn, ‘aplag] ibASSAINIA HS se 
[CD 
R ; los + | Voss oninugdfin oy influy iringane Inuippis 2 
MFO WE} omy] HS Kueh [ Jal oriloly srmnsamupnn tig | TIS-NS tunulopppys [3 
ty Gay 
A NE GE el OL 
[2 [3 [) owoz [5 1 oAiauort-etitny] 
spin (puny) 
4 pT pe 
(01-9) “sy oN ursy [orwur ON 
H 1): 1 
SPE) ie 150 duty ion] IY AouionpSuv} AISI [oN 
SH 1S0D | 
NLOL a8pug Speoy 
spvoy pouoysues ad sy 


As per Sane! 


2 of Tomi 
‘aluka of 


Roads Bridge TOTAL 
COST Rs 
3 MLA Road Nauic Cost lls 
nos [Length in Risin Re (810) 
Iakls 
(Road) 
447 ivaram IEcbhai Kanaigeri to 14143 t 26.60 26.04} 53,20 
8 1 67.10 144.20 
§ Yallapur Sota WENT 525.29. 
Uttara Kannada ‘Total 0 405,93 BIL 


Vianna rayago wd 
Patil 


1 1.00 


10.00 


Nudadall 


Lt 

445 Na Devanand F Uhaun 1 

446 4 

sb Taluka of Viyapur District y 
Riva (6 Sank real in Indl 

pe f 

420 Rerur to adlalil nd ov ind ; 


Taluka of Viyapur District 


peng su jgtio]L 


oz [sence] az 


[A 


[Us 


[ [) [ [) [) wefan une mimey sc | dE 1 [4 
7 ol 
[o [J ki] [) [ [7] epeuuey Elpisneg 
[ [D [iD [NW 
009 [) pe py Poe SgzT) a8pug pue peo1 qo39UY-| yA epydpnyy ps 
Joluenn-niney mekeipueg wee npney| 
00:0 [OD [) [) [) ia eg niney] ON alepialpnp z 
[) 0 [) 0 [J [] toy yeddoy 
(ND 000 T% [LD 000 [) TOOT dS 
000 00°09 [J 000 000 ¥ 
sHuiAes WO} SHAOM jeuoyyppy 
E080Gr 995905 Ter leva. pueip [7 
J SS ES SS [sc 
57202 [) [) (e304. andeefin 
[7 Orr [) Ee 


deaf 
00°C KS 00° 
MY 
SANCPOLPUAR $e (CIN K 
00°00 000 0 00°00} 85'8 F] 
sll (pvoy) 
spy | su 
(0r+8) i ON upsy up yfluag] ON 
0) ು- 
Suu 502 1503 
SU 1503 SRIEN pu ¥IN 
IVLOL ತಿಗ Spey 
spuo pouopatus sod sy 


Roads TOTAL 
MLA Roud Nunc SR 
Rs.it 
Nit 
os | Kms | lakhs 
(Rand) 
Udupi Total [] [XT \ [XT © ( [XT 
Byndoor Sivtiy | Panchayath Pidavincorva college | 0 000 [) 000 
us Badobli road 
5 YVadamoge grams D 
Ku | Bynloo Ahoy | eh reolhn ad 0 000 
Tyndoor Total [) [XT [XI 
Uduns Totat 0 [) [) 0 
Giand Foal 000 [ [ 000 
Works Diverted from PRED 
Kotyan 200 268.00 [) 0 268.00 
marge nid 
7 
Mud ) Kotyaa Codd ungodl reid 17 ೦60 60.00 [) 0 60.00 
Findibilace Toit ETN ETN [ [ KAT 
Ba Te 100 150 0 0 150.00 
Ba 22 ೫5 0 ೧0೧ 225.00 
sia oral ETN ETI [) [) KYAT 
Dakshina Kannada Mudibidare Mudibidare a Gran Panchen Kase acl i 3.44 380 [) 2.00 380.00 
Kinnigeil road 
[i Sra Errcerath Kalle Oli 
Mudibidare Mudibldare kinnigoliroad and Sridge (285 and | 3 [) ) 2 120.00 12000 
2335km) 
Madibidire Toni [ p FETE) 3 [ET 


PE 


ae'cetre 99°S8ES err mwesest e904 pup es | ioy 
ee - 
‘o0'FoLz [2 ೭ [3 801 pussy # 
[ SS Ld 
[3 [ [) [3 levoL epeuue)) wein 
OC6vE 000 [0 [Ns A 8 
OE'OSTT 00:0 0 


way) poo spuorumabdiu| 


4 [IS 
(ತ sik al ತ 3 SPRUUEY PuySieq 
(poy) 
bjup Stuy | 
oN upsy uy wu] N 
uy 
Ul SY.L50 SHUN peo VIN roy n 
IVLOL Epa spieoli 


Spo ponorbouus 2d sy 


Cಷರಿಬುಲನ N 3 Fa) 


ಜರವಾ ಯಂದ 5 ರ ನರ್ಯತಯನ 3019-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈನಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಲ್ಲಾನಾರು ವಿವರ 


EO) 
T —T ಫಾನಂಧಿಸಜೇಕಾಗಿರುವ | J 
ಈ ಧೂರ್ಣಿಗೊಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
» ಕಿಯಳ್ಳಿರುವ ಎ 
ಕ್ರಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀತ್ರ ನಾ ಅಂದಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಏಡುಗಣೆಯಾಗ| ಡೆ ಪಗ ಸಿ ಕ Funieto 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಜೀಕಾದ ಮೊತ್ತ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | | Tbe Adm e 
(5-6) ಸಂಖ್ಯೆ u approved ಭಾ 
Wr 
Approved 
ರ್‌ SESE ES SE UR: SEE es BE 
1 [ಹಂಗತೂರು ನಗರ | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 28 1400.00 35. K | 0 Ey 0 
ಯಶವಂತಪುರ 25 1250.00 X 25 
7ರ ಬಟ್ಟು 53 ENT SA NURSSETRR 
'ತುಣುಕೂರು : ಗುಬ್ಬಿ 7 30000 | 7 ಸತ 
ತುರುವೇಕೆರೆ 14 600.00 B ] sr 
ಮಾ 21 sa F —] 
ನಂಗತೂರು ವಂ ಒಟ್ಟು 74 335050 33 
TT Sion [woud oe 3 [3055 iN f x [) 3 
ಕಂಖಾಕಗಿದಣ | 4 [5 10005 | [) [) 4 
Je | 8 315.00 I [) [) TU 
[own ಒಟ |B [AT KN [ 8 
Fe 'ಕಫಟಲಷೊರ F 350ರ | T [i] | [) 5 
EX) k Fi) p] [7 
ಮಾ TT 355 [XT] [7 |] 7 [) 
ಸೇಡಂ 4 FT| 505 [) [) 3 
ಮಗಾ ಇಷ್ಟಾ FT eT [7 [ 3 KF) 
[ಯಡೂರು | ರಾಯಚೂರು ನಗರ 33 IN) | 20800 Wa 14 [) | [) 
ದೇವದುರ್ಗ 80 400.5 [Xe] [) | ರ್‌ 


} 


WS 


{ 
K 


ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ ವತಿಯಿಂದ 3054 ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 2019-29 ನೇ ಬಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಚಲ್ಲಾಪಾರು ವಿಷರ 
— ಸಸ 
ಹ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಣಾಗಿರುವೆ ಪರಾ 
ಈ in ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಯಲ್ಳೆರುಪ ರ್‌; 
ತ್ರಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಡ tiie Funds to 
ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂತೆ tobe Ad be 
(56-6) ಸಂಖ್ಯೆ u Approved released 
for Adm 
Approved 
[CNN 15 
FS ES 
ಯ 
y ಮ 
f SEP: 
ಐ RE 
RN EL 2% WN 
ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ _ 200 200.00 4 ¥ 
8 Bd ಹೆಜ್‌.ದಿ. ಸೋಟೆ 120.00 0 0 
9 [ey ಉಪ ಸ 124400 0 
l [ ಕಾಪು 82 360.00 0 
ಕುಂದಾಪ್‌ರ 5) | 99100 [) 
ಚೈಂದಾರಿ CN 48100 7 [) 
ಾಕ್‌ಫ 37 1250.00 ಸ [) 
ಉಡುಪಿ ಬಾ| 232 61000 28406 432600 187 D 
I ಹಾಸನ ಸಸಪೇತಷರ FE 33000 800ರ ₹300 T7000 $ [) 
'ಜೇಲೂರು ¢ 7800 [XT] EXT) 700 [) [3 
ಕವಾಜಿಳಗೂಳ 4 10000 [7 ಸ 1700.05 [) NN 


ಕನ 


T ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ Ke 
ಕಾಮಗಾವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ) ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಜೆಯಾದ en ar f ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ Funds to 
ಕಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಸರು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಖ್ವೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ ಖರ್ಚು ಜೀಕಾದ ಮೊತ್ತ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ i pe 
6-6) ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ Jeo released 
for Adm 
Approved 
[ER Sm) 3 4 5 If [3 FY F) 30 17 FE 13 
| ಜಾಸನ ಒಟ್ಟು 25 32840 005 3580 5 1 p 10 
FT ಕೃಮಗಳೂರು 280.00 756.00 7 % [) [i] 
4350 28700 [) 7 [) [) 
~~ F705 3370 [) -— il CR a) ] 
ತರಕಾರ 33 7550.05 [3X 5305ರ 3 58 [) [) 
73 292340 I 1150.00 177580 | 15 | oa] TE (Wi 


600.00 


1075.00 


ಮೃಸೂಖಿ TSE 359408 FET] 30% RO 
3 | dnd ಜಗಳೂರು 7 34335 287 BX) [) [7 FE) [) R 
ವಾಷೌಗೆರೆ [il 500.55 [XD — 280 [) [) SN SR) 
|| ಜಾಪಣಗೆ5 ಒಟ್ಟು 30 84951 4287 [7 [) [) KI [) -. 
EE ಮಾವಣಗರಿ ಮಾಯಕೊಂಡ 21 83000 5832 EX) 38 [) 2 [) -. 7% | 7 
[ಹೊನ್ನಾ 73 160800 ₹50 EX) 160800 ] [7 [J 3 75 


ದನ್‌ ಪನಾನ ನನ ಕ ಷನ ಸನಾ ನ ಸಾವನ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಬ್ಯಧಾತು 


ವಿರ 


NE ಫೂ ನನ್ನನ್ನ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು. 


ಅಂದಾಜು 


ಬಾಕಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂ 


1 ಪಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯ 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಡ lee Funds to 
ದೀಕಾದ ಮೊತ್ತ| ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | ನಗ್‌ i be 
ks ಸಂಖ್ಯೆ Tobe Adm 
6-6) ಸಂಖ್ಯೆ “ Acroued released 
pp for Adm 
Approved 


11 


880.00 $80.00 1 
—T—se [) 5 3 
[XT [) [) 4 
000 [) [) [ 
U ಹೊಸದುರ್ಗ 00 . [) UT 
ತಾರ್‌ OT) SE [ EH FS ETO 
7 ೬ರಯಾರು | ಹಿರಿಯೂರು 30000 [XO 300 400.00 [0 | 3 —— [) | 
8 ಸವಷೊಗ್ಗ ಫರ್ಥಹಳ್ಳಿ pl 314400 714400 758 [XO 7 ಕ್‌ 
Q 3d 37 185000 1850.00 5200 [Id [) WES 28 [) FESR 
ಸಾಗರ pe) 75000 1550.00 753.00 [XX ? 10 33 [) 
ಶಿಕಾರಿಸರ 3 125.00 125.00 ! 3.00 600 0 mk 3 | [) 0 
ಭವಾನಿ [5] 70980 7058.00 430ನರ [A [SS WT p! [) 
ಸ 231 5319.84 5319.84 284784 0.02 67 | 5 103 0 
WE | 33 | 178634 1786.34 — [XD 9% Fl 251 T— 
ಇಂದ್ರಯ ವಲಯ | 667 1828934 ] 1288633 417.84 493.01 99 Bi 123 420 | 34 


ಇಎಥವದಎರ್‌ ವತಿಯಿಂದ 5054 ರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 20 


19-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಖಾರು ವಿವರ 


_ ಕಾರಗಳ 
| 1 7 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಚೇಕಾಗಿರುವ 
Re ರಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಷರಾ 
೯ಗೊಂ' 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ T 
ಕ್ರಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಸರು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ಡ ಾಮಗಾನಿಗಳೆ Funds to 
ಓ & ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ be 
4 hd To be Adm 
raleased 


for Adm 


[] —————— 
ರಾ 


0 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ 


ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು 70 45.00 1145.00 15 45 ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಏಿರ್ಜೇಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
IE el ——— 
ಲಾಣಿಭೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರದ 10 
ಹಾವೇರಿ ಒಟ್ಟು 95 197040 8.00 1970.00 [) 0 30 55 ಕಾನುಣರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಜಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 
Rl! (iS ಮ ed 
ST] ನಜಯಪರ | ಬಸಪನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 48 2460.50 10058 T 13037 [) F [) [) 
ವ + LLL 
ಇಂದಿ . . 30. 215. 
d Se Se LES 
ಸಿಂದಗಿ F 200.80 700 35000 [) [3 [7 [) 
—— ml 
'ನಷಯಹುರ ಒಟ್ಟು 106 850 ioe | 0 ET) FE) [ 
25 ವಗ ಇಕನಂದ | 020 ೦0ರ [) [) [ [2 


ನಿವರ್‌ ಮಂದ 3054 ರ ನೀಷಿೆಯಿ 2415-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಸನಿಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಲ್ದಾನಾರು ವವರ 


ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


A | 
ಪ್ರಗಿಯಳಿರುವ 
ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ] ಅಂಜಾಜು | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡ lle Funds to 
ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ be 
ಪ್‌ ಸಂಜೆ Tobe Adm 
n ಸಂಖ್ಯೆ Kd pಥನಾರ released 
pps for Adm 


Approved 
F) KN Fe 33 FT 
al BE . . . Gj § 0 37 | 


ಯಲ್ಲಾಹುರ- p CANES ESET 
ಮುಂಡಗೋಡ 0 [) 7 
ಕೂರಪಾರ-ಅಂಕೋಲಾ 0 22 
ಶಿರಸಿ-ಸಿದ್ದಾಹುರೆ F ry NE ಎಸ್‌ 
3 [| EN NR 


ರಾಣಿಜೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ | 
ಕ್ಷೇತನ ೫ 

40 141 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 

ನಿರ್ವಹಿ:ಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 


ಜಿಳಗಾವಿ ವಲಯ ಒಟ್ಟು 8643.50 


ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ನೇತ್ರಣ 10 

978 246 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ 

ಯೋಜನೆಯಟಿಯಲ್ಲಿ 

ನಿರ್ವಟಿಸಲಾಗಿನುತ್ಲೆಬೆ 


ಒಟ್ಟಾರೆ 1805 46270.84 17618.33 


3685.20 


28652.51 


dl 


ಪವಾಹಪಿಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳದೆ ಜಲ್ಲೆಗಟದೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ಬವರದಳು Lavo — 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳು) 

ಕ್ಷನ']ಸನಾಹ ಸಾತ ಇನ್ನರಣ' ಮಾನ್ಯ ರಾಕಪ ಯಾ ಮಾಜನೆರಂರ ನಾರುವ ನವರ ಪ್ರಿಯಾ 

ಸಂಖೆ ಹೆಪೆರು ಫಚನರು ಹಂಭಿತೆ ec | ಸಷರ್‌ತರನವ ತಾಕಾ ಬಬ್ಬು ಯೋಂಜನೆದೆ 
Sd A dN Ei i 

sl [NR Se }]- ಮೊತ್ತ | 
1| ಬಾರಲಕಭ್‌ 1460೦೦ 576 6ರ8ರ.೦೦ 7 510.00 7 2೦೦.೦೦ ರಂಂ 7295.00 | 8623.00 
ಬೆಂಗಳೂರು ನರರ (a 

2 68ಕವ6.೦೦ ‘26 2676.೦೦ [o) ೦.೦೦ 7 15೦.೦೦ 197 ರ8ಣ6.0೦'| ಡಕ6140 
3 ದೆಳರಾನ "12೮೨ G೦1 8800.00 | 105 6140.೨5 ೮7 1039.24 5೮3 1598019 |" 1032.89 

14 ಬಳ್ಳಾರಿ ; ಇರಂ೦.೦೦ 122 1578.79 [e) ೦.೦೦ 28 1461.41 150 | 34020 | 2೦87.31 

ಜೌಾಮರಾನನಣರ 
5 » 1000.00 ೦.೦೦ ೦.೦೦ [e) 27.೦೦ 1000.೦೦ 27 1000.00 | 1000.00 
6 ಕ್ವ 9817.0೦ 470೦.೦೦ | 12 | 78700 | 180 3105.೦೦ 596 | 859200 | 641885 
7 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 7178.00 497 6158.೦೦ 1650.00 ರರ 6808.0೦ | 3608.78 
8| ವಳ್ಗಿಣಕನ್ನು 1566415 281 4470:0೦೦ 8ರ'ಂ.1ರ 2675,0೦ 485 1566415 | 134219 
9 ವಟಣಪರ; 8576.06 812 59.೦೦ ೦.೦೦ 245೦.೦೦ Gee 8449.00 | 4986.43 
10 ಬಾರವಾಡ 30490 | 105 1025.0೦ 750.0೦ 2499.10 2408.44 
3೦2೦.೮8 241 1670.೦೦ 1000.00 276 3020.58 | ೧೮8ರ.38 

12 ಹಾಸ 242000 | 204 1660.00 500೦ | 271 | 2420.0೦ 1462.೨೦ 
13 ಹಾವೇರಿ ' ರಡತಂ.ರ೦ 31 347ರ.೦೦ 19 6೨.50 1 1500.೦೦ 4೦1 5೦44.5೦ | ಡಡ74.2ರ 
14 ಕಲುಬುಗಿಣ 4382.೦೦ 89 139.60 5 190.00 7 79200 | m1 412160 ವ3ಅಂ.86 
15 ಕೊಡು 3894.2೦ 627 340.00 10 554.2೦ [e¥ole) ೦.೦೦ 637 | ತಶ526 | ವರ 
16 ಕೊಪ್ಪೆಕ ಡರವಅ.೦೦ feel] ಇ೦5ರ.೦೦ [e) ೦.೦೦ 4 425.೦೦ G42 3480.೦೦ 1751.45 
17 ಮಂಡ್ಯ | 20000 | 40 2೦೦.೦೦ 0 ೦.೦೦ ©. ೦.೦೦ 40 2೦೦.೦೦ ೨8.೦೦ 


: 00°00L90T | €8°T066YT | 0L¢8 TL'S£60S 8€°€86TZT | 00'6TY | PL'T869L 6509 S9'TOTbST ಹಣ 
99'Lಕ್ಭ್ಕಕ | YoY ಅಂಕ 0000 | [oe ೦೦'೦ [o) ೪೦'೨।ಕ ೭ಕಕ e122 Guperro Ed 
88'0LSG 69'c6sL ಅಲಿ 00'ccrt [ele ೦೮'ತೆ೦ತ [e | 6 8ಲಶಿಲ Su ಅ೦'೦೮l8 | poswouc BA 
0°'02¥+ | o8‘000L sw | ovo ¥G [e323 ೦೮'sset [072] OE'oUML 4 

| ತೆಂಕಂ8 | ೦೦೬8೦8 ಅಂಕೆ o0'ciG [ee ೦೦'ಆ೦೭ಕ 06 0೦೦'ಎ8ಂ8 onda [44 

Lಕಿ'9ಕ೨ |, ಪೆಲ'ಃ6l 9G Oc'Lhh [f= [©] [I 4° ce ಪೆಲ'೦ಕೆ6ಕ [sop teln Tc 
[foe] 24 69'೦೦ತಲ GIL ೪8 "ore | clo ೦ರಿ'೨೦।8 ce ever | ©. 0೭ 

————— SS [ep 
—— 
S೮ಲ'6i6ತ LY evo 6et ಠೆ೭'8ಡಪೆ| Me oY c೬'66iತ 28೮ ತರಲಿ AVION 6T 
A ಮ |< 
[<7 202751 0೦'೮೭೬ಪ ಕತತ [ele o7A73 6 0೦'"೦೦೨ ce 0೦೦'೮೭೭ತೆ cone @T 
dk — i de ಸನ 
a Keon - po a 

ppm Rn ನಮೂೋಗಾಂಣ | ಡಿವಧೀಲಣ ಪಜ 2 ? Bey wwe ® 
pee ಹಣ ತದಿ೮೪ಡಿ೦ಿಣವ ಅಹಿಂಣಣ ನಣಂಬ ಉಣ [a 8೦ 
1 exe BEOSG SEIS paLreanp exo J se Here sufis 200s mec] eS 


ಅನುಬಂಧ -' 


ಕ್ರಮ ಪವಾಹ ಪಿಂಡಿಡ: ತಾಲ್ಲೂಕು [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಇಮಾ ಹಾಜನಗಾಗ ನಾಣರುವನವರಣಪ ಬಣ್ಣವ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಇಲ್ಲೆಗಕ ಹೆಸರು ಮ್ನ ಪರವ 'ಸನಕಾನ 'ಪಷರಆರನವ ಫತರ್‌ನನವರ್‌ 
H ಹ ನಾತ್‌ [ನಾವರಾಶರ Kr ನಾವದಾಣ ಪ್ತ ನಾಮದಾಶಿಣ ಷಾತ 
*ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅ ಪರಿಖ್ಯೆ 
G9. 400.೦೦ 
pl 
30 [«) 30.0೦ 
| 86, 400.೦೦ 
4— 


೦ | 30.00 
129 [e 120.0೦ 
iy ಆಂ 2೦೦.೦೦ 
2೦೦ © 2೦೦.೦೦ 
130 6 130.00 
7 ರರಕರ 
7 209.೦೦ 
ಬಾಗಲಕೊಟೆ | 13 100.0೦ LS 100.0೦ 28 100.00 
Ta 'ಪಾಗಲಪನ 'ಬಾದಾನಾ ನಸಸ್ಗತ 
14 1000.೦೦ 1 1000 1 1000060 
16 ಮಾರರಕಾ್‌್‌ ತಾಕದ 60೦.೦೮ 37 60೦,೦೦ 37 6000೦] 
18 -ಬಾಕರತಾ 16 ಮಾಧಕ 6೦೦.೦೦ 6೦೦೦೦ 1 600.೦೦ 
$7 ವಾರಾ ನಣುಂದ 6೦೦.೦೦ 23 60೦೦೦ 44 600.೦೦ 
ನಾ ನಾಗರ | | 
18 6೦೦.೦೦ 34 600.0೦ } 4 6೦೦.೦೦ 
uk 
ಹವಾ 19 ಇಳಿ 6೦೦.೦೦ 34 60೦.೦೦ [ | 4 60೦೧೦ 
ಕರ ಬಾಗವತ ಪನಾಕಾಮರ 
2೦ 40೧೦ ko] ೦.೦೦ 
= ಬಾದಲಕ್‌ 'ವಾದಾನಾ — 
; 2 150.೦೦ [e 0.೦೦ 
_ | 
E51 ನಾಗರ್‌ 'ಜಾವಾನು T 
22 100.00 <| ೦.೦೦ 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ 7400.0೦ ೮75 6585 7 5 71 2೭೦೦ 690] 7295೦೦ 


‘0೦'೦೮ ಈ z O00 8 [3 
1 {some 2H eho 

೦೦೦೦8 z [3 ೦೦೦೦೫ o [3 
Seon ರಟದಿ ಯಲಬಂಣ, 

೦'೦೦8 [4 7 za ೦೦೦೦8 wm ¥ 
- ip ಸಖನ ALS meno 

0೦'೦೦೫ [3 ಕ ೦೦೦೦8 [> [21% 
Tl _ ospreec: i& ನಟಿ ಉಂ 

೦೦:೦೦8 [=] "| ೦೦'೦೦೫ [13 & 
— ಆ eo [208 erogs 

0೦'೧೦೮ [3 00'೦೦೮ W '00'೦೦s [3 Wb 
L _ _Ameopgiro Jue meno 

೦೦'೦೦೭ [2 [ooo 6 7 [o3 [1 


ಜಡೀ, BLE cauBog 
೦೦'೦c6 . 6 


1 hoe ~ epHop 
Be ೫ ke 
_loooos [1k o0'00s aH up | el | 
೦ಂ'೦೦ಕ | y 00೦೦೫] © | opcmempoe| © 
1 ನಿಟ ಯಲ 
— f~ —— — 
೦೦9೬೭೫ p ys '೦೦'೨೭ಕ್ಷ z ೧೧ Ceo [3 
ನಿಏದ ೧ಳಣಾಬಂಣ 
+ ~——— — 
೦೦೦೦೫ ಕ ೦೦೦೦8 ಕ ೦೦೦೦8 ಳಂ ಬಳಿಂ + | ALS menpop | 7 
ನಿಏದ ಉಲಣಲಿಂಣ 
[m 
[ % p 
೬ "ಜಂಡ 8 _ ಹಂದ ೧ ಸಿ on a ಸಂದ ಭಧ ವರೀ 4 
Fors Leese Foe kigenses pe Leese, Fee ಗಂದ ಹಂದ 
ಜೌಲಳಯ್ಯಿಯಾವ ನಭಗ ಖಂ 1 ಣು | annie [hon 
Rep Bo SBHOEG peowag LaLIsSYo eo se exe] cede 2೪ ae | 


ನಿಂ 


ಕ್ರಮ :| ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಾಲ್ಲೂಹು [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸನಾ ನಾನಾರ ನಾಡರವ'ನವಕಣಪ ಒಡ್ಟ್‌ಮಾತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಲ್ಲೆಗಳ ಹಸರು ಕ್ರಮ ಸಾ ತ್‌ಾನ ಪವರ್‌ವಷನರ್‌ 
ಹಿ! 
ಸಂಟೆ ಮ ಪೂರ ವಾನ ನತ್ತಾ ಸ್ಟ ನಾವನಾರಕ[ ನತ್ತ 
4 %| ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಜ್ಯೆ “ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 
— nes — Toa Wl 1 
7: 7 15೦.೦೦ 2 15೦.೦೦ 2 15೦.೦೦ 
'ನಾನತಾಹ್‌ನಣಕ ಪರರತಾರ್‌ ದನ ರ್‌ | r 
K-] 18 ತ 2೦೦.೦೦ 4 2೦೦.೦೦ 4 200.0೦ 
'ಬೌಂಗತೂರು ನಗರ YT seo. ಸ 197] 682600 
13 400.0೦ 
sa[ 156.0೦ 
29 400.೦೦ 


1.00, 


470.06 


2 400.೦೦ 
1052 8 25 1೦52.೦೦ 
Ig 1 89೮.೦೦ 
14 638 [2 633.೦೦ 
Kn] aN 6 4೦೦.೦೮ 
[3 ಣ್ಯ 3a | 1} 2 420೦ 
7 X 2 ೩೦೦.೦೦ 
15 CS ಮೆಚದಾನ ರರ್‌ರರ 1 0೦:೦೦ 
15 ದಾನ 'ಚೃರಷಾನಗವ ಕರರರರ TT T 

19 10 2೦೦.೦೦ 

ಇರ ಚತಣಾನ 1 ಪ್ಯಾಷಾಾರವ I T 
2೦ 12789 [) 127.89 
El 'ಜಿಕಣಾನಿ py ಖಾನಾಪುರ ರರ 6 2೦೦.೦೦ 
p= ಗಾನ 22 ಖಾನಾಪುರ 800:೦೦ ತಂ೦ 2೮ 8೦೦.೦೦ 
28 'ನೆಕಣಾನ ಇಇ ಹಕನಾಡ-ನನರರ'| 200.೦೦ 40 2೩೦೦.೦೦. 
ಈ ಚೆತರಾನ ೨೩ ಜಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲದ ಪಾಕ al ಅನ 16 64೮೦ 
ಶಕ ಚೆಳಿದಾನ pve ದಾನಾ ರರರರೆ il ° 2೦೦,೦೦ 


co's » 00's p co's: Ta 
J W/ ಣಾ ವ [Ne ಶಕ 
00:00” pS 7 ] petcpoen ps Rp 
[eeYoeyd Fo 000೦೪ ಆಲೂ - by 
O0೮ ಈ ೭9 EN Tor 
'0೦'ರol ಖೀ [ff eR. Oy 
೦೦೦೦೫ TY ee] 
೦೦೦೦8 f ೦೦೦೦೫ ಖೀಣಬೀಂ [ee [TS 
೦೦೦೦೫ tL ps 8೮ 1} 
೦೦೦೦೫ '೦೮'೦೦ಕ್ಷ ರಂದ [Te [es 
ಸಿಕ್ರಆಲತ್ರಿ ಕ ¥ಕ'66ಶ ( EES SRE DREN *ಿರ'66ಶ ಔp ಟಿ Le 
0೦೦೦೮ p pe 
೦೦೦೦೮ '೦೦'೦೦£ ಬೀರoea ಚೀಲ 98 
೦೦೦೭ EY py oe 
೦೦೦ ೦೮೦೬ swan | | gunn | co | 
00'೦6 ೦8 ೦ಕ ve 
0೮06s ೦೦'೦6, [ ಲ ೪೮ 
ಅ೦'೦೦8 id ೦೮೦೦ | $7] 00೧08 | poem 5೮ | sep ಐವಿ 
0's. B 98 kd ೦೦:೨8 ಔಣ ae gust _ | sé | 
೦೦೦೦, kl} J ಕ, 0001 ತ್ರ o0'ooi ಔಯ kd eu i 
000೪8 [a Wi ೦೮ 
೦೦೦೪8 
[R-) ೦'೦೦ಕ್ಷ ಆಜು Yeon ೦೮ sl 
00:0೪ ¥ 6ಕ 
[oe 
¥ 000 | ueuap | [ee 6ಕ್ಷ 
೦೦'ಕಲಕ ( ಶಂಕ k] ೦೦"ಕಂ೦ಕ. ಇನೂ | ಆಕ Jeong [4 
೦೦೦೦8 ವ 1 ೦೦೦೦೫ se ೦೦೦೦೭ ಭಜಿ ಈ ಡೂ ಈ 
೦೦೦8 p 06 © y 9ಕೆ 
೦0°೦6 ನನನು [ee ಅಪ 
on a ಇಂ ೩ | on Som & ? 
Fee [poses] Few bore Fee [poeimea Fos BbGeee ನಾ op 
po PN 
ಖಲಅದಾರನಾಣ IN ಅಲ್ಯದಂಣವ ಅಶ್ರಾಂಣಢ ಐನಣದ one atfe |Sson 
Pere Bes ಬಂಡ ನಂಂಳಂರ ಏಣಿನಲಂಳರ ಆ೪ರಧ ಜರದು $ಮಂಯ| ಭೋ 2೮ ಖಡ: | ರುವ 


ನಂ 


ಕ್ರಮ ಪನಾಹ ಎಂಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು [ಮಾನ್ಯ ದ್ರಾಅಪ ಯಾ ಹೋಾಂಣನರಣೆ ನಾಷರುವ ಇನರದತು ಇಷ್ಟಾಮತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯ ಜಲ್ಲೆಗಳ ಹಸರು | ನು ಇನ್‌ ತಂರ್‌ಢರನವ ನಾರ್‌ 
ಸಂಸ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ [ನೌನುಗಾಲಿಗಳ ಇತ್ತ್‌ ನಾವಾನಾರ] ಕಾವಾ ನಾನಾ 
$ | ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ “ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 
4 'ಚಿಳಣಾನಿ ಇಫ್‌ 
483 15೦.೦೦ 1 15೦.೦೦ 1 15೦.೦೦ 
44” ಚೆಳದಾನಿ ಇಫ್‌ 


44 100.00 1 1Y0;i00 1 100.೦೦ 
EA Ac C7 i NN 7 SN NS NS 
49 ಟಗಾಭಿ 2 100.೦೦ 


ನಾಹಧ 
49 IB 100.0೦ } 2 100.00 
ಕಠ 'ಚಟನಾನ ಇಥನೆ'ತನಲ್ಲೂಕ ಕರರ 7 ಕರರ | ¥” | 
5೦ pl 76.೦೦ 
I 
5 ಚಢದಾನ 'ಬೆಕದಾನ jw 
10000 1004 i 100.೦೦ 
5} 1 ೦೦ Re: 
ಕಠ ಬಜಾನ 'ಈಾಣವಾಡ್‌ 
ರಂ 40.೦೦ 1 4೦.೦೦ 1 40.00 
AE - 


00" © 


೦೦:೮ kd 


06 


[el 


ಉಣ 


ಸಿಖದಣ೧ಜ: [el 
6೮6೮ py pe p 

| I ಹರಣಂ [RR 6 
೦೮೦೦ Oo ovo |cnvesae |S [ee FY 
೦೦೫6! py ೦೦ಕರ ol ೦೦ಕ6ಃ appease | ಘಡ Pa 
೦ರ"೦೦ಕ ಕ್ರ ೦೦೦೦೫ IN 3 00೦0ಕ | Foe | [i FY 

೦೦'೦೮ಕ a ifs kd [Ts ಕೊಂ. 

[SE 

0009z | ೦೦೦9೫ | LL 9 
'ರಕ'೪೦ಐ iL. [ts [ Leena * hac ೫ 
೦೦೦೦೫ 9 ಇಟ kl [NY [ 


tl ಲ 2s 
[1°] 
sokep Hep | ಅ [XY 
_t ಇಂದೂ | sof ಅಲ 7 
00's [3°] 
Lo | se pee ಟದ ೭೮ 
op ಸಂದ ನ ? 
How [ngeises) Fox homes] Few ಸಾ ನ 
ಜಲಿಜ್ರಯ್ಯಿ೧, ಭಂಗವ ಉಣಣದ en Ae 1s 
Fee fon ಡಿಬಿ ನಂಂಅಸರ ಏಣಟಂಂದ್ಯರ ೭p೦ಧ £0 $e] coe ewes | 


ಕ್ರಮ ಪನಾಜೆ ಖಂಡಿದ ಾಲ್ಲೂಕು [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಇಷ್ಣಾಮೊತ್ತ" 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಇಲ್ಲಗಳ ನರು | ವರು ಇಷಕ್‌ಆರನವ ನಢರವನನರ್‌ 
ಸರಟೆ py gE ಸರ್ಪ ನಾ ಪತ್ತ ತನನನ 
$ ಆ ಸಂಖ್ಯ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 'ಬಳ್ಟಾರಿ 1 ಬಳ್ಳಾರಿ ಫು 95.೦೦ [J 0.೦೦ 
1 ನಳ್ಳಾರ ಹನಿನ್‌ಸಡರಅ i 
3000೦ 300.೦೦ 
2 1 [e] 300.00 


'ನೌತ್ರಾನಕ ಕರಬಸಪ್ಪ 


ನನರ 


| 'ಜಾವಾರಾಣನದಕ ಪೂಳ್ಳಗಾಲ | 2ರರರರ 
-ಾವಕವನ ನಾರ 

2 ಹನೂರು § pe 

8 `ಚಮರಾಜನಣರ =r ೦.೦೦ 2700 1000.00 2ರ) 0000 

7 ಇನ್ನಮರತಾರ "| 7 ಜನ್ಕವಾರತಾರ | 7 400.೦೦ 
ಗತಾ [2 ನ್‌್‌ Fi 35] | % 30,0೦ 
Fe] 'ಇನ್ನವಾಗಣಾರು 5 1 ರರ 24 4೦೦,೦೦ 
7S | — | | _ರರನರ el 4000 
[7 ಇನ್ಠನಾದತಾಹ ಫೈರಣಾಕ ರಂ 20೦.೦೮ 
೯ ್ಯವಾರತಾರ ಮಾತಾ IN 

6 | [- 300೦. 
ರ್‌ ಇನ್ನಾರ ನಾ 8 10 2೦೦೦೦ 
7 'ಅತ್ನೆಮಣತೂರು ಇತ್ಕಮದಳೊರು' 

5 'ಶೈಂದೇರಿ 18 130.0೦ 
H ಇತ್ಸವುಣತಾರ" ಹೂಡ Tr 2೦ 10೦.೦೦ 


ಇರ ಇತ್ನಮಗತಾರ್‌" ಮಯಾಡಗರ್‌ 


8 63ರ [3 635.೦೦ 


oc'oor o oo a 6 
(sero eapofe DeanoSn [ 
೦೦'೦೦೨9 px ೦೦೦೦9 0೮ 0000s! sone [65[ emiaen |e 
00s pe 00೮೪ oy 0೦೦೪ pe 
meRpooBe euepnen | 
೦01೮ ov | ೦೦೩೬೮ or ps jp. puieergs 9 | pephetn | oF 
೦೦೦೦೮ Or ov00s [oa IN ೦೦'೦೦೮ ರಡ೨0! [ss empein [ce 
00:0೮ [3 ೦೦'೦೮ *ಪ 
J. ‘A ೦೦'೦೮. } FT peppoehe ತ 
೦೦:೦೫ ತ. ತ a [ 00೮8೪ Nr 


[ee ೦೫ ರರ'೦ಂ [en 
Bone ue 


00°೦9 * ೦೦೦9 9 0೦೦೨ 
lee — dl vel: ee 
೦೦೦ © | 000s | pepe 
0೦'೦೦೪ © | ©0'0೦೫ ev 000೦9 ಫಿಭಿಳಲ 
| J Jeppesen KS 
O00 [3 [ooo 0 § W o0'o0l ee e eee 
‘peepee ಮ 
- Nl ™] | J 
೧೦'೦೦೮ ಆಕ 000೦೬ [3 ೦೦'೦೦೮ ಉಣ [= mepLebe 
Gl J “pepe ks ಈ 
0೦'೦8॥ # [3 
೦೦:೦೫ ¥ J ovo |_ eapoke eppehen ft 
ಹಂಜ ೧ on p, ಭಂಜ ಸಂದ Rp ? 
Bee [powses) Few [getinces Fey Lewes Fee BiGeucsee ನವ ೫ಂದ 
ಡಲಭಿಯಿ೧ಿಣಿವ [ee ಅಹಿ ನಭದ. fue Hop 
Bop Bo SBHORG Snead Hacwaay exoF ನವು ಕ| a5 2೪ see | 


ಬಿಂಬಾ 


ಪುವಾಹ ಪೀಡಿತ 


ಅಮಬಂಧ 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾನ್ಯ ಗತ್ರಅವ [ ಸಹಾ ಪನಾನರಾಣಿ ನಾಷರುವ ನವರು ಇಟ್ಟುವಾತ 
ಸಂಖ್ಯ | ಜ್ಲಗಳ ಹೆಸರು Kod [ ವಾ್‌ ಕನ ಸಾನವನಾರ್‌ 
ಿ Jo 2 
ಸಂಬೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತ ನೌವಾನಿಗಲ ಮಾತ ಕಾಮಣಾರಿ ಮೊತ್ತ ನಾಪದಾಕನ `ಪಾತ್ತ[ಕಾಮದಾರಿದ' ನಾತ್ರ 
F) ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ “ಚ ಸಂಖ್ಯೆ ೪ ಸಂಖ್ಯೆ; 
ಸರ ಇನ್ನಪಾಗತರ 'ಷ್ನವಾನಷಾಹ 
; 30 ೮೦.೦೦ 5೦.೦೦ [) 50.0೦ 
ಕಮಾರ | ತಕಕ 10೦೦೦ 0 ೦೦೦ 
CRS ET ತಾತ | 25 s\ 25000 s| 250೦೦ 
33 "ಇರ್‌ 
2 100.00 20 1೦೦.೦೦ k 20 100.00 
ಕಾನ್ಸರ್‌ 54 ಕಡೂರು 26೦೦೦ 2೦೦.೦೦ 1 Al 9 2೦೦.೦೦ 
35 ವಣ 2 ಕಡೂರು 105೦ರ 1೦5.೦೦ [ c! 105.೦೦ 
ಕ|" ಇಕ್ಕಮಗಳೂರು”| 36 ಕಡಾರ 100.0೦ 15೦.೦೦ ° 100.00 
[2 ರ೦.೦೦ 
123| 8900 123 615,೦೦ 
40.೦೦ 40.0೦ 
40 } 1 1 4೦.೦೦ 
4] ನ್ನಮಗಳಾರ ನಾನಕ ] 
೮೦೦ 1 ೮೦೦ 
3} a ( ಸೇ 6.೦೦ 
ಸತ 'ಇತ್ಗಮನತಾರ್‌ ಹಾನ್ಸವದತಾರ 355ರ 
i 48 1 45.೦೦ f 45೦೦ 
'ಚತ್ನಮರಗಳೂರು 87.00] pe ೩8೦5.೦೦ e] 787.0೦ 180] 8೮೦೦ ೨96] 8ರಂಂ೦೦ಿ 
Xl ಇತ್ತವರ್ನ್‌ 'ಪಾತನಾಮ್ಯಾಕ ರರರರ ಇರರ ರರ TT TY 
1 
20 10೦೦೦, 
I I 
ಶಾಪಕರು. 10೦.೦೦ ರರ ಇರರ`ರರ: 
2 
2 'ಚಿತ್ರಮರ್ಗ್ಥ ಹೊಫದುರ್ಗ « 100.೦೦ 
Ke) i ಇತಮದವ. ರಕಕ FX] `ರಕರರ 
ಜಡ್ತುದುರ್ಗ ಹೊಸದುರ್ಗ 22 106.00 
ಚತ್ರದರ್ದ 10.೦೦ 22.0೦ 0.೦೦ 
pS 
4 'ಹತ್ತದರ್ದ ಹೊಪಮರ್ದ 28| O00 
ಕ ಇತ್ರವಾಣ್‌ ಈ 'ಸಾನದುರ್ದ e060 | 3200 ೮೦.೦೦ 42 6೦೦೦ 


೦೦೦೮ p [ ೦೮೦೮ ೦೦೨ ೦0೦೮ ಎ2ಡಿ ಐತ ೨p ಕ 
0೦೮೬೪ ' a ೦೦ಕ? ೦0೮೬ | o೦ಶ ಹೀಲಂಂಣ ೧. | ಶಕ್ತ Jc Bes kd 
ಅ೦'೦೮} ೦೮ 
೦೦೦ ೦೦೦೮ [eee ಯೌಮೀಣರಿ [3 
IR Be we ml ಪಯ (ತ 
09೮ kl O091S ೦೦೫ ೦೦:೦೨ ಈ ನೇರಣಲಣಾ | ೦೫ ಪಲಳುಣ ೦೫ 
೦೪s ot ove ೦೦'ಈ [ ೦೦೦8 mom |e Joe [ 
~y 
ರಂ'o6 el ೦೦೦6 00'8 00೦6 f kor & 3ಬಬದe 8 
~ 
೧೦'೦9 ks MR ೦೦'೦9. 0೦೪ 0009 | pe pe 4 3p Lk 
ಲ೦ಿ"೦೦ಕ [oS ೦೦೦೮೭ 000s | py 
1 
}_ (ke } 000g | cocgsens® 5 Ib pec [ 
0೦'೦೬ wl 
[3 
KR ls: ೦೦ರ OeNಂಥ (2 | __ 3 povEe [e 
೦೮೦'೦೭. pr ೦೦೦೬ ನಿಂ Ree Yi 


'೦೦'ಎಕಕ [2 ೦೦'೦ಶಿಕ್ರ 30 


Jue 


1 


Rey [3 
aes |e ಬಯ ಈ A 
] 1 00೨ 00'0೦೪ eroew 4 EST Fy 
೦೦೦೮8 ಕಠ ಕಕ ೦೦೦೦೮ EF 3 9 
] J ಪಿದಿಯುನಲ್ದಾ ಯದಿ 


for a aon 8, Son A 


Fee [poses Fes [iceiisen Fx Jo Apoeucses| ನ್‌ po 
3ಲಿಳದಂಣವ ನಆಂಾಂಣಣ ಡಿಲಿ — ಉಣಣದ 3 ate [Seow 
Fey Ba SBHOEG emus Happaseyo eros ಎಧು ಸಂ [ ೧೪ ಇಂಡ | ದ 


ಶ್ರಮ ಪನಾಹ ಪೀಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಇಸಾ ನನಾಾನನಾರ ನಾರ ನವರರಪ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಲ್ಲೆಗಳ ಹೆನರು ಕ್ರಮ ನಾ ಇತ್‌ 'ಫವರ್‌ಇರ್‌ಇವ ತಡರ್‌ವನವರ್‌ 
ಪಂಖೆ Woes ಮೊತ್ತ ಮೊತ್ತ [ಣಾಷಾಣಾರಿಣಿ ಮೊತ್ತ [ನಾಷಾನ ಮೊತ್ತ 'ನಾಮದಾರಿಗ ಮೊತ್ತ 
§ ತೆ| ಸಂಖ್ಯ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ "ಆ ಪರಜ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 
py ಇತರ Fy ಧಾರ್ಪ್ಷವಾ ಕರರರರ | 10 | ಕಠಿರಿ೦೦' 10 'ರ೦೦.೧೦ 


0೦೦೦೪ § ೦೦೦೦೪ sf 00೦೦೪. Een | ಖರ ಬಿ: f 
೦೦:80೦89 SiG 00೦೮೮. oe Jo (7 [00'8gis 00೬6” O0'eLL Re 
©0'೦೮ [o)3 9೮ 
Oc೦s [s.of93 00೦೮s i 23 (py 
Bolten | ee 
೦೦೦8. k] 0೦'s 
Se. 
+ ೦೦೮೭ ಔ ೧ Jue [ers] 
೧೦'s L [eo ve 
3 
Roope ep RS 
0೦:೦೦೮ 
[5123 
eos owe eo 
We Ex 


15 
3pmSn N, ಯನ [5 
— 0೭ 
[o>] 
eee | ಪಟಣ 
೦೦'ಎ೨ ee T pe spoofs ಅಕ JLEe [ 
00೦ ಡಕ 
0: [) Il ] O00 _ | Qed ಅಕ್ಷ ವಯಣ 
೦೦'೦. [eo] 0೦:೦೮ 
18 
Jue ಟದ ೬8 
00೦೦೪ [I TT 0೮೦೦೪ _obave | smn kid 
0೦'೦೮s ¥ 900s | 00+ ೦೦೦೦೮ Ie ೨೮ 3p ೦೫ 
IE lm 
ಇಂ a ಸಂಜ ೧, ona Fis m ? 
Few [posures] Foye keeowes)] Fey nGedees ನಂ Fon 
ದಿಲಅದುಣವ ಆಲ್ರಿಲಿನ್ಯಂಣಲ ಅಹಿಂಾಲ ಉನಣದ ಇನ opm apie | sow 
Pep Bn BHRG Sys Hಣಭದನeo ಎಮಿ | ಲ 2೮ ನಔ | 


ಪ್ರಮ ಪನಾಹೆ ಪೀಡಿಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಹಾ ಪಾಾನನಾಗ ನಾರುವ ನವಕಗಳು ಇಷ್ಟು'ಮಾತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಲ್ಲೆಗಳ ಹೆನರು ಕಮ ಸಜಿವರು ಇನಕಾತ 'ಇಡರ್‌ತರ್‌ನನ E ತಾರ್‌ವನವರ್‌ 
' ಸಂಖೆ Mar ನಾನಾದಾಕಣತ ಫಾತ್ತ ನಷ್ಟ್‌ ಕಾವಾ ನಾತ್‌ ನಾನಾರ] ಮತ್ತೆ 
A ಸಂಖ್ಯ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಕ್‌ 'ನಾ'ಕನ್ನಡ 2 'ಪುತ್ಡೊರು —T 'ನಠರ.೦೦ 9 Fe [7 8ಆರಿ:೧೮ 
ತಾನ್‌ ಕನ್ನಡ pe ಸಕ್‌ ನರರ Kt] ಇರರರರ A 1 pr 4೦೦.೦೦ 
4 ಪಾನಕ 'ಮಾನಗಬದ್ರ ಇರರನರ್‌ KS 7ರರರಕ 3 | 47 4೦೦೦೦ 
Fe] ನನ ಕನ್ನಡ pe ಮಾಡಟ್ರ ಕರರ 5 pe ೮ ತಿ!5.೦೦ 
ಕ್ಯಾನ್‌ ಕನ್ನ ಇ ನನ್‌ ಇರರನಕ El ಇರರನರ 3[ | p ೩೦೦೦ 
3ನ 5 'ಬರವ್ಠಾಣ z 1254ರರ pe po r 13 254೦೦] 
ಕ ನ್‌್‌ 'ನಷ್ಷಂಗತ ನರರ Ke) ರಕಕ | ig ‘ol: 00.00 
F] ಧ್ಯಾನ್‌ FS "ಚತ್ತಾಣ ಕಕರನರ - zea] $s 29000 
| ———™— s0000 
40೦.೦೦ 
880 880.00 


KE] ದನ್ನಣ'ಕನ್ನಡ ps ತ್ತಾ ಇರರ Ki 'ತರರರರ \ ೦೦.೦೦ 
RS SS Bs | 
KE] 'ದ್ಹಾಣ'ಕನ್ನಿಡ. 19 'ಚೈಂದಾರು 100.0೦ ©. ೦೦೦ 
Fo) ನ್ನಣ ಕನ್ನಡ ಮರಗನತಾಹ್‌ನರರ | ನರರನರ ನರರರರಿ] 
ಉತ್ತರ 
FY 1 2೦ 13 Wl 13 2೦೦೦೦ 
Ei] ಜಾಣ ಕನ್ನಡ ಚತ್ತಾಣ ಕರರರರ [3 ಕರರ:ರರ 
2 6 ಕಂ೦.೦೦ 
ಪಠ ಸ್ನಣ ಕನ್ನಡ 'ಪಾತ್ತಾರ್‌ 
22 100.೦೦ 2 100.೦೦ 2 100.0೦ 
ಫಡ ಧಣ ಕನ್ನಡ 'ಬಂದ್ವಾಳೆ ಐ.ಸ್‌ಕ್ಲೇತ್ರೆ § 
23 2೦೦೦೦ 40 2೦೦೦೦ 40 2೦೦.೦೦ 
2 'ದ್ಥಾಣ'ತನ್ನೆಡ ತಂದಹ ನಪಸ್ಲೇತ್ರೆ iy 
24 5೦೦.೦೦ 27 ರಂ೦.೦೦ 27 50೧೦೦ 


೦೮೦ [o) 0000 82 


aw ೬ನ ಆಶಿ [ 
0೦:೦ Ko] 00'o0t¥ pL] T — 
L Asoc 4 phe uo Je | 
೦೦೦ [«] iy J po ೨೭ 

LL + vcs | pecs cas 36| ಏಗ ಬಳಿ 9೮ 
0೦'೦L [3 


೦೦೦೭ pe 
೦೮೦೬ ಡೀ)ಂಈ 0೮ [i 9೮ 


009 ewan sme [ ಳಲ್ಲಿ 


೦೦'೦9 [ ೦೦'೦೨ [23 
೦೦99 ದೀಲಂಣ ಆಧಿ ಏಲ 

00'೦s [3 [3 
ದೀಂಣ ರರ [NY kd 


೦೦'೦ 0 ಸಾ ie 
IR ೦೦೦೦8. | oer pec el ge eb [21 
oo 00೮ Ss 00 J Sein Racy ೦೮ ee ಬಲ 0೮ 
೦0'ue ಕ rs ಕ ೦೦೬e [CAN 
K gor ಖಡ ಆಟ ಆಕ. 
೦೦'ಆಕಲ ಈ ೦೦'8ಕಣ ಕ್ರ ೦೦೪ಎ poe J 85] ಲಿಂ 2ರ 
900s [ol ೦೦'೦t o [XT ಧಿ ೭8 
LU ಆರೂ spl gente |g 
[Xs ಕ ಕ ೦೮೦೦೮ ಅಕ 
dL 000೦೮ omer Pores | ಖಂ ಆಕಿ ಅಕ 
00೦೦೨ 8 0೦೦೦೨ e 0೦'೦೦9 epofip =f ಫು en [ed 
TF 
on a ಔಂ 8, ೊಂಡ oe |. ® 
fee __paepes) Fos oeuses Few pees Fee k ಸಸ ಸಂದ 
ದರಳಿಡಿಂಣವ ಅಳಿಂಾವಿ ಅರಿಂಣಳ ಯಾಣದ | ಇಡ as apn | Snow 
Zep in ಜಾಟಿಂಬರಿ ಬಲಲಡ ಟೂಲನಣರ ೫06 ಜನು ce eu ses |S 


ಜ.ಪಂ. ಕ್ಲೆಂತ್ರ 


20೦.೦೦ 


ಪ್ರವಾಹ ಪಿಂಡಿಪ ತಾಲ್ಲೂತು [ಮಾನ್ಯ ದ್ರಾಅಪ ಹಾ ದನಾನರಇರ್‌ ನಾಷರವ ನವರಡತು' ಇಷ್ಟ್‌ಮಾತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ] ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು ಫು FS ಪತರ್‌ ಇಷರ್‌ವನನರ್‌ 
'೦ಊಿ; 
ಸಂಖೆ ಮಾಡಿದ 'ನಾವಾನಾಕಣತ ಮಾತ ಮತ್ರ ನಾಷರಾರ ಪಾತ [ತಾನದಾಲಿರ ಪತ್ತ 
$ “| ಸಂಖ್ಯೆ ಕ ಸಂಖ್ಯೆ 'ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ೪ ಸಂಟ್ಛೆ 
ತರದ ಕನ್ನಡ್‌ 'ದ್ಥಾಣ ತನ್ನ್‌ ೬ ತರಂ ಡರ್‌ 
ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 
39|_ 1 18 ‘8 3೦.೦೦ 
ಇರ್‌ 'ದ್ಲಾಣ ಕನ್ನಡಕ ಕಾಕರ ಕರರ 
ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ 
| 40 24 | 24 34೮೦೦ 
ದಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿ ee] 66} ಎ೮5] wa 267500 pT 
7 ದಾನಾಗರ' % 'ಹೊನ್ಸಾತ ಸರರನರ ಕರರ | ES TTS 
—— 
F1 ನಾವಡರ p ದಾವಾ ಸರಕರ ರರ SY % ೦೦.೦೦ 
KF] ವಾವಣದೆಕ Y ] 1 | 


6 4) | 4 ೩೦೦.೦೦: 
[77 'ದಾನಣಣರೆ” |ದಾಪನಗತ ಸಾನ 'ಕರ್‌ರರ ಕರರ6 T 
H | ಹಳ್ಳಿ ಶ್ನೇತ್ರ 15 g! 15 15೦.೦೦ 
1] ನಾವನನಕ 'ಹಾಕಾಂಡ ರರಕರ I `ರರನರ —T 
/ 8 4 4 100.0೦ 
ಕ ಹಾವಾಗರ ದಾವಾ" ರರರರ r 
[) K| 12 ೩೦೦.೦೮೦ 
Ko 'ದಾನಾರಕ [” 'ದಾನಣಣರ” ನರರ I 
10 1 10} 150.0೦ 
W 'ದಾವಣಡರ pt ಹರಹರ ಇರರ € pees 
12 ದಾವಣಗೆರೆ 12 'ದಾವಣರೆರೆ ೮.೦೦! I 8 ೨೮.೦೦ 
1 ಕರರ 
; ದಾವಣಣೆರೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ 
'ದಾವಣದೆರೆ 13 2೦ 425.೦೦ 
ಇ ರಕಕ 
ದಾವಣದೆರೆ. 
ಧಾವಣದೆರೆ 14 | [) ೧.೦೦ 


೦೦'೦೦೪ ph do0cov Ju Rheem oe 
T ooo | ere | Apap ೦೬ | 
00'೦೦೪ 9 0000” |9 N 00:00 ಸಂ ಪಾ [SE ppepen ಆಕ 
೦ಿ೦ಿ'ಿಂ॥ ತ 0000 Jz ಆತ 
“wag 
1 Ni 00:09 ಖೀಂಾಯಂತ opal phage ಪ್ರಶ 
೮೦೦: ¥ PR 
ರಲಲ೦ಕ ಥಿ 
i F. UE 
00೦: ೦8 
೦೦"೦೦9 pS 
೦೦೦೦೪ Lb 0೦೦೦೪ 
೧೦೦೦ [ 
0೪'66 © 
00'0o 9 
0೮66 py 
[7s ಕ್ರ 
೦೦೦೦8 [ಆ 
00'co೦} © ಕಾ 
0000೪ © ee 2 
[J o ppp 
ನಿನ "೧ಭಬಧಾ 
I ೦೦'೦ಛ್ಲಿತ gy 
Shop a op A. ಇಂ from Fess px 2 
ಜಿ ದ [NN Gece: Fee BG ಸನ ಔಂಡ 
ತಲಿಅದ್ಯಿಂಣR [ ಅಭವವದದ ಅರಿವಿನಳ pe ad one anes | Seon 
Fo TBLARG Led PRLS eoE ಜಂಮು ಕಾ| 5 ನಂ ನಔ | 


ಕ್ರಮ | ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಹಾಲ್ಲೂತು [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ: ಯಾ ಹೋಾಎನಗಾರ ನಾಡರುವ'ನಷರಣಳು ಇಷ್ಛವಾತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ| ಇಟೆರಳ ಹಸರು | ಸವರು ಸತತ 'ಸತರತರನವ ತತರ್‌ವನನರ್‌ 
; ಫಂಬೆ ಮ ಸಾಮಾನ ಷಾ ತ್ತ್‌ 
$ ಸಂಖ್ಯೆ ಚ ಸಂಖ್ಯೆ *ಚೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 
3 T - [I 
ಭಾವಣದೆರೆ. ಹರಿಹರ 300.೦೦ 
[9] ೦,೧೦ 
© ೦೦೦, 
0 ೦.೦೦ 
© ೦.೦೦ 
[) ೦೦೦ 
a7) |__ ooo [) ೦೦೦ 
F ed 'ಆ76.06! 32 999೦೦ 0! ೦೦೦ 5a] 2ao000] ಅಕ ಸಾ 
Y ಧಾರವಾಡ 3 'ಧಾರವಾಡೆ ರರರರ ಇರರ್‌ರರ] ಎ ಇನಂಎ೦ 
1 'ಧಾರವಾಣಿ 2 ಧಾರವಾಡ 1 1೦6೦ 1209 T ooo 
ಈ ಧಾರವಾಡ pS ನವವದುಂದ ರೆ6:ರರ Kl ಸರರ್‌ನರ Nl I pS 4೦೦.೦೦ 
PU ಕರಫಣಕ ಇರರ 2 ಇರರರರ py ೦೦ಎ 
[=] ಧಾಕವಾಥ "| | Eo) T ರಕಕ ps pv “T pS ವರರ 
ಕ ಧಾಕನಾಡ ಪ್‌ ನರರ 7 ನರ ] 
6 1 125.೦೦ 
7 ಧಾರವಾಡ, | 
ಧಾರವಾಡ 7 ನವಲದುಂದ 5೦೦.೦೦ 39 5೦೦೦೦ 9 5೦೦೦೦ 
mu SS iB 
8 ಧಾರವಾಡ. 
ಭಾರವಾಡ [ ನವಲದುಂದ 28ರ೭೦ .° ಐಆರ.2 [ls [3 2೮೮.2೦ 


WEE 


೦ರಿ:೦೦ —T 


೮೦೦ರ 


000k ೦೫. Co'oot '೦ಕ ©೦'cok 
p43 
2% wu Berg | ಭಜ ph 
೦೦೮ [e [oS [33 [eee Dupe “en oi ಏಲಂ FN 
00'೦6. & 0೦'೦6 e '೦೦'೦6 Bang ‘pon [oN ಟಬ pe 
೦೦'ಎಪಃ L [ L [ee Bmoe ‘wor [wn ವಟ ‘th 
O0'ce ೭೫ 
[21 
el a) 4 00'ce P 0೦'೮೮ IN Leu ಏಣಟ © 
೦೦'೦೨ wl 
ಈ 
+ 00೦9 w ೦0೦9 pup [ ಏಣ El 
00'೦೮ or 


೦೦೦k | 


0೦೦೮ 
000೦0೪ 
8S'00l 


000೦೪ 


5— 


೮೦s: |» |] 


o0'00r 
or6evs 
೦೦೦ 
[5 
00's z 
[eer ಕ 
[oo [ ಖೀಬಿವೀರು 
ನೀಲುಬಂಲಾ 
00'cu [s] 
೦೦೦೦೫ ೦ಕ ೦8 [J ಖೀಜಿದೀರು 
ನಿಸಲುಬಂಂ 
ಏ೦'೦೦ಕ್ಷ 2೦'೦೦ಕ್ತ KW) S [=] 
— 
Seo A Bonn, on A & ? 
Few Leese] Few pce Fee _ [poeses Foe BLGesee| ea 8೦ದಿ 
ಜರುದ್ಯರಿಣಾ ಅಲ್ರಂಗ್ಯಂಣವ ಯ್ಯಿವಿನಿಢ ನೀಂ. ೧ನ ees apa [Seow 
Foye Boy HAST ಔಯಭ Rk: ಬಂದು ಔಯ ಔಲ Ov eE | wR 


ಮು ಪ್ರವಾಹ ಏಡಿತೆ [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಕಹಾ ಮನಾನ್‌ ನಾನರವ ನವರತ ಒಟ್ಟುಮತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಜಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು ಮ ಫಲವು Fe ಕತರ್‌ 
pS 3 ೦ 
ಸಂಖೆ ಮಾ ್‌ 73 ನಾತ್ರ ಮೊತ್ತ ]ಕಾವಣಾಕಣ 7 ಸಾತ್ತ 
$ ತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 
Kr] [cis 
1s 
5.೦೦ ಈ.೦೦ 4 5೦ರ 
ಈ ನನರ” “r 
19 ಕ.ರ೦ ೮೦೦ 
1 ಔ;೦೦ 
Te ಮಾ — CTT 
FE 'ಹಾನೆ py 2ರರನರ 22 200.0೦ 22 200.0೦ 
EF] ಹಾನ್‌ Fy ಇರತರನಾಹ 'ನರರಕರ py ನರರಕರ 26 2೦೮.೦6 
% 'ಹಾನನ್‌ pS 'ಇರರರರ 2೦೦.೦೦ a 2೦೦೦೦ 
[1 ಹಫನ್‌ ps 1ರರ೦ರ 7 105.0೦ 
[) ನನ್‌ pS ನರರಕರ py 2೦೦೮ 4 2೦೦೦೦ 
್ಯ ನನ್‌ pe ರಕರರ 9 106.೦೦. 
El] "ಹಾಸನ ಕರಕರ ಕರಕರ 
pS ai ll 15೦.೦೦ 
Fe) ಹಾಸನ a 'ಪರರರರ ಶರರಕT 14 2೦೮.೦೪ 
[] ಹಾಸನ ಕರರ ಕರಕರ 
10 2 ಠ೦;೦ರಿ 
Kl ರಕಕ ರರರರ 
j ಹಾಫನ ” 20 20 00.00 
ಈ ಹಾ 
12 100.0೦ 10೦.0೦ 4 100.00 
[el ಹಾನನ್‌ 
13 100.0೦ 2೦ 100.00 20 100.00 


00೦೨ a ೦೦೦9 ಕ ೦೦೦೬ 
೦೦೬ ಕ ೦೦೮೬ ಕ ೦೦೭ 
00's v | ೦೦೭ pS ೦೦೮೬ 
೦೦೦೦8 vy y R 
೦೦೦೦೫ ೦೦೦೦8 
p 
೦೦೦೦ ೦೦೦೦೫ 
0೮ L 
101. 
[eee 8 c0'o0v | o0'00¥ | 
೦೮೮೦೦ತ ಈ ೦೦೦೦ಕ |g —Joocos 
0018 +» | pS ¥ 0೮13 
00'೦೦+೪ ೧8 0060p ೦ 0000೪ 
ರಂರಿಂ kd ೦೦೦೦೬ [3 00೦೦ 
ಅ೦'ಅ೦, ತ 00 ತ್ತ 0೦೦೦೪ 
೦೮೨ B 9 [es | ೦೦9 
೦೮೦೦8 4d | Joocos ov '೦೦'೦೦ಕ್ಷ 
eis X |__| 
ಅಂ೦'ಆ೪i ೦೦'6೪ತ ಕೋಲು ಸಿ ¥ 
೦೦೬ ಕ p 
ನಹಿ 
pas velco 
©೦9೭೬ Z ೨೦'೨೬ pUppagaed 4 ಏ 
೦೦೦೮ ks 00೦9 EN 00'೦೮ [en ಕ ಯ [3 
೦೦೦೦ 6 1 
ವದನ 
0೦'೦೮ 6 ೦೦'೦೮ “ages open b 
o00z೪a [is 000s |o os os 00೦99 [೪೦೫ [೦೦೦೫೪ ವಣ 
0೦೦೦೫ Ov ೦೦೦೦8 [3 ೦೮೦೦೫ | ಇಂ ಉಯುಂಧನ | ಬದ el 
೦೦'೦೨ p ೦೦'೦೨. ° ೦೦೦೨ a 
80 ನು po [el 
೮೦೦೨ o ೦೦೦೮ o 000s pt 
IB ವೀ ಮರೀ ka 
ಸಂದ 8 ಸಂದ ॥. ಸಂದ a fom ಮ ? 
Foy paeses] Foye Kgerrson Fey Loan Fee BLGeee ಹ್ಯಸಿ ಸಾದ 
[S 
ತದಲಿಭಿಲ್ಯ೧ಣದ ನಭ್ರವಿಣ್ಯಾಂನಾದ ಖರಿಖಣಲ ಉಣ eps a0fa | Keon 
[NS ಉಟಂಿನರಿ ಬಂಿಜಂರ ಟೂಬದೇಸಂರಸ0 ಉಂ ಜಣನು 80] ಯಂ ನ೪ ಜದ | ಜದ 


ಮ [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಅಹಾ ಹೆನಾಜನದಾಗ ನಾನರಾವ ನವರ ಒನ್ಣುವಾತ್ತ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಇಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರು ಕನು ಪೂವು ಇತ ಕ್‌ ತಪರ್‌ನನನರ್‌ 
11 ಹ೦ಿಚಃ 
ಸಂಖೆ ದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತ ನಾಮದಾಶರ] 'ಮಾತ್ತ ಕಾವಾ ನಷ್ಟ ನಾವ ವರ ನ 
s ಸಂಖ್ಯೆ ಚ ಪಂಖ್ಯೆ “ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 
19 ಹಾವಾಕ 19 ಹಾನಾಕ 100:೦೦ 1000೦. [2 100.0೦ 
ಶಕ ಹಾನ್‌ ಸಕಾತರಕಾರ್‌ಕ್ನ್‌ಸ 1 
20 2೦೦.೦೦ ಇರಿ $75.0೮ [es] 7ರ.೦೦ 
2 ಹಾನಾರ ಹರೇಕರೂರು 
೮೦. 4 M 
CNR 15೦.೦೦ 2೮ 150.೦೦ 2ರ 1೮ರಿ.೦೦ 
22. ಹಾನಾಶ ದಿಂ ಶಣ್ಣಾಂವ್‌ 4೦೦.೦೦ n 4೦೦.೦೦ Kl 4೦೦.೦೦ 
Ee] 'ಹಾವೌಶ 23. ಶಿದ್ದಾರವ್‌ #0೦೦೦ 4 4೦೦.೦೦ 4 4೦೦.೦೦ 
ಪ4 ಹಾವ 24 ತಣ್ಣಾಂವ್‌ 14.0೦ 3 py 3 14:00 
ಹಾ 4 10.00 
5೦,೦೦ 
100,00 
0೦ 
೦.೦೦ 
0.0೦ 
೦.೦೦ 
16.50 
೦.೦೦ 
5೦445೦ 
% 'ಲುಬಿರ್ಗಿ 'ದುಲ್ದರ್ದದ್ನಾನ 
f [) 4೦೦.೦೦ 
2 'ಲುಬುರ್ಣಿ 'ಗುಣ್ದರ್ದ್‌ 
2 ಗ್ರಾಮಾಂತರ 2 400.೦೦ 
fe] ಪಮಭ್ಭಾರ್ಣ 3 ನಫಭವನಷುರ 1 120.00 
4 ಮಮರ PY ಅಫಜಲಪೌರ 100 + 100,೦೦ 
F] ಮಾರ್ಕ 5 ಇವರ ] 2೦೦.೦೦ 
[3 ಎ ಜಾವ 30 1 3೦.೦೦ 
್ಥ್‌ ನಾಮಾರ್ನ 5 'ಇಡ್ತಾಪಾರ 0 [ye 


೦೦'೦೦ಕ em e i ES 1 
೦೦'೦೦ಕ 
LL ೦೦೦೦೫ py ತವ ಯಯಿಲಂಗಿ [2 
0೦೦೦೪ ಬಕ 0೦0೪ [ದಕ 0೦'೦೦. ಗುಬಣಂದ } mente b 
0000s [ov o 0 o o ೦೦೫ lor '೦೦'೦೦೭ [Ne 
— 
x 1d 
0000೫ 1c Ni ೦೦"೦೦8 © | cooos syne | og L 
ocvosve [2 ovo” [y o o [eee [o0'9zee ] py 
೦೦೦೮ o 000 et 
vuene | ake [ 
(8 
0೦೦೨ or J Te 
Que Akee _ pi 
೦೦೦೮ Jo of = ಕ 
ಕಂ 


೦೦'೦೮ಕ 


SR 
7 a 
plkep aes [ 
©0'cet *»e J '೦೦'೦೦8 ನಾಜಿ & 
WM | BG euevop | + Boe 6 
೦೦'೦೦೫ ಆರ 8 
IR X ೨೦೦೫ _ | [eT J pee fe) 
00'೦೭೫ ಆಕ Lt 
als ೦೮೦೦8 ಹೇ skve L 
Sok 8 on A. ಈ # 
Bee pote] Foe [cee Fee ng ತಂದ 
ಲಳುದಿ೦೧ ನಅಲನಾಂಣವ ಉಜಔಿದ ಇ eer apis | now 
Few By pore smug ೫೧ದು ಕನಯ [ ವಳ ೫ | ಲದ 


ಪಾಲ್ಲೂಕು [ಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಲಅಪ ನಾನಾ ಹನಜನರಾನ ನಾನಕ ವವರರ ಒಬ್ಬು ಪೌತ್ರ 
ಸಚಿವರು ಪಾರ್‌ 
ಹಂಚಕೆ a 
ಮಾಡಿದ ಮಜ ಕೌಮುಣಾಶಿಗಳ ನೊತ್ತ" ಫಾಮದಾಶರ್‌ ಮಾಡ್ತ” ನಾಡ 
|_ 
ಸಶಯಾಪಡ್ಛವ 2೦೦ರ 2 2೭೦೧.೦೦ 2೦೦.೦೦. 
ಇನಕನಾಪಾರ ನರರರರ pil 2೦೦೦೦ 2೦೦.೦೦ 
ಹನನ ನರರನರ ಇರ್‌ 2೦೦೦೦ ೩ಿರಿಲಿ.೦೦ 
ಇನರಾರ 78ರರ 
'ಗರ್ಣೆ: 
ಆ | ರರೇಶ್ಠರಿ ಕ್ಲೇತು 175.00 
ಇನವರನಾಪರ 'ಸರರರರ 2೦ರಿ೦೦ 
pS ವರುಣ 10೦.೦ 100.00 
pe 'ನನನನದಾಹ ಇರ೦೦ಎ 600.00 
ನಾರ Ne k 
ಮೈಸೂರು 5೦೦.೦೦ ೦:೦೦. 


20೦.೦೦ 


34 2೦೦.೦೦ 
ನಿಂಧನೊರು ಕರಕರ ೦.೦ 
ರಾಯೆಚಾರ್‌ಇಧ್ಣ್‌ 1ರರರಕ 2ರ ರರ:ರರ 
ಪು ಕೇತ 100.09 
ರಾಡಾರ್‌ ಈ ಇರರ El] ಇರರ 
ಲೆನುಗೂರು ಜ್ಞೆೇತ್ರ 
400೦ 
ನಾಹ್‌ಚಾಹ 15ರಕ 
ಫಮಾಂತರ 10.00 
ರಾಯೆಚೊರು`ನದರ 5ರರರರ w 3೦೦೦ರ 
೦೦,೦೦ 
ರಾಯೆಚೊರ್‌ 436 
ಮಾಂತರೆ 64.36 
ರಾಯೆಚೊರು'ನದರ| 2ರರರರ 40 ೩೦೦.೦೦ 


2೦೦.೦೮ 


D೦'೦೦೪ ೦8 7 00೦೦೪ ನಿಯಲಂ್ಣ S Dees [-) 
00'೦೦೪ z [1 
ನಿವರಂಜಧಿಬ pa 

9೦೦೦೪. ೦೦'೦೦೪ ದನ, Boje 24 
೦೦೦೦೮ M loco ೦೦೦೦೪ Hahag ವ Besspeg [1 
0000೪ [8 ೦೦೦೦೪ ೦೦೦೦೪ [ z pS) Fd 
0000೪ L ೦೦೦೦೪ So 00¥ [et 4 Dexereg k 
1vevor [sev [ಪ೭'ಅಕಈ ೦೦೦೫೦ ox [cose [zee Spegcpoen 
೦೦ ಎಕ 


Beh pempoa 


ನಔ ಯಂಯಂಣ RURacpos0 ಈ 
0೦'೦೦l ೦೮ 00'೦೦ ೦ಕ ©0'೦೦} [4 
BB meypos pemepoca ph 
00೦ o Eo a Cpepucyoen 
1 ov00s | ‘cee een oh 
9೬'೪9 © [8 
pe 
[2 e J ೨೮೪೨ ಳಾಲeಂ. ದೀಾಕroeದಿ [e} 
Ron 8 ಸಂದ ೧, Soma ಸಂ £ ® 
Fog Loeumes Fer _ canyon Hoy Loewe Fey psd ಹಂದ 
ಡ೮ಳದ೦೧ೂ ಅಭಂಗ ಅಶ್ರಾ ನಳದ Kid ಇಣಣ ೧ನ ಣ [ಸೋಂದ 
Bop Wg BHPRG Poa Haceasuyo exod | eae Secs ರವ co nee | NE 


ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೆಸರು 


[ಮಾನ್ಯ ಗಾಅಪ 
ಸಚಿವರು 
ಹಂಚತೆ 


ಮಾಡಿದ ಮೊಡ್ತ 


ಷಷ್ಠ 


4ರರ.6ರ' 


©0೦00 js [] p 
r [ coe NS 
[eee 0000 _| Leppeg Deeg 12 
ovost » coos |» [_ ovo | Pong [] Bopng ೦೫ 
೦೦೦೮ ° ° 
[= 
೦೦'೧೮ 1 ೦'೦೮ Beppe. Desig ಅಕ್ಷ 
೦0೧೦೦8 pe sa | 
ಡಕ 
೦೦೦೮8 odoss | Pepee Deng ಚಕ 
o0'0s py pl 
೦೦೦೦ 
00'೦೮ 
pe 
ovo 
09೬ 
O0'wu 
[Xs 
90೦೦೫ 
೦೮'೦೦೫ 
ooo 
00೦೦ 
a 
[ee 008 | Before | | Popey 2] 
O0'au- 8 O೦"au 8 oom | detec [iS Soepeg a 
ರಲಲ fs” 9. 
[ee ‘00001 f » 
Js: sets ‘Deeegl | Peprg KT 
೦೦'೦೦8 ೦ಕ ೦೦೦೦೫ ೦೫ ೦೦೦೦೫ ಅಜನ [5 BRemeg oe 
[k 
o0'oai } ‘ 7 
am 
[eexeot! } 000s |} Poppe Depp | 
ಹಂಣಣ pon a, Sow a Son pe [3 
ಭು Nie pe ko A < ಹಹ Fee ನಿರಿಡಲ| ನ್‌ ಹಂಜ 
ರಳಾನಿಗಿನಿ ಆಕಾಂಣಾಂತದ ಅದಿಲಾಣಿ ನದ 5] ne [Son 
Eee or ಬಂದರ ಬಳಂಳಂರ ಬೂದನತಂತಣರ ಎಂದ pat $e] caboen ಎಂ ೫ನ | 


ನಿಂ 


ತಾಲ್ಲೂತು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಸಹಾ ಹನಾನಗಾರ್‌ ನಾಡರಾ್‌ ನವರತ ಸಾಮ 
ಸಂಚ್ಯೆ| ಇಲ್ಲಿಗಳ ಹನರು | ನಡವರು ಸನರ್‌ನನ ಸರವ “ಇಷರನನನರ್‌ L 
ಸಂಖೆ na TS 
$ 3) ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 'ಆೆ ಪಂಬ್ಯೆ ಚ ಸಂಟ್ಯೆ 
[2 ಶವವಾಣ್ಣ 'ಶತವನಾದ್ಣ es — ಕರರ 
[2 
10 10 5೦೮೦ 
ಇತ ತವಷಾದ್ಧ ಗ ವಾಡ TUS] 'ಕರರರ 
ಡಡ 
16: 45 15000 
ತಃ" 'ಕವಷದ್ಧ ತವನೊಣ್ಣೆ ಕರರ 


Bepeg 8r 


Beene Ly 


Beppe [2 1 
Beppe ಶು 
Beppe [x 


wax apie | Sson 
pes 


ಕ್ರಮ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪಾಲ್ಲೂಕು [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಅಯಾ ಹನಾನಗತರ ನಾಡಿರುವ'ನವರಣಘ ಇಷ್ಣ್‌ವಾತ್ತ 
ಸಂಪ್ಯ | ಅನ್ಲೆಗಳ ಹಸರು. | ನಾರು ಇತರಾ ತನನನ ತತರ್‌ನನನರ್‌ 
: ಸಂಖ Risen ನಾನಾಣಾನನತ ಷ್ಟ ಧಾಷಣಾರ ಪ್ಡ ನನಾ ನಾತ್ರ 
$ ನೊತ್ತ| 'ಂಷ್ಯ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 'ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 
p=] 'ಶಫಮಾದ್ಧ ಶವವಾದ್ಣ 155ರ [WE 
49 
1 1 10.00 
ಕರ ಶಷನಾಡ್ಗ” ಶನವಾದ್ಧ ನರಾ] 'ರರರ 
5 
Kl 1 1.೦೦ 
Fl ಶನಣ ಘಾಫನನಕ 'ಕರರರ ನರರ 
[) 
1 i 2೦.೦೦ 
ಕಕ ಕವವಾನ್ನ ಘಾ ಕನಕರ ಕರರ 7 
೮೩ 
1 1 2ರ.೦೦ 
ke ಶವನ ಹಕ್‌ ಕನಕರ ಕರರ x 
63 
1 1 2೮.೦೦ 
E73 ಕವನಾಡ್ಡ ರನ 2558 ಕರರ 
54 
| 1 1 25.0೦ 
ಕಕ ಶವಮೊಡ್ಡ ಈರ ಕರರ ಕರರ] 
ಕಠ 
[ 1 1 2೮.೦೦: 
ರಕ 'ತವಮಾಡ್ಡ ಹರತ ಕರರ ನಕರ 
56 
Hl 1 2೮:೦೦ 


00'o0r [el 


0೦°೦೦} o 


0c'o0 


R 99 
0888 eres |_ Boppg 


9 


00೦9 oi 


ಅಂ'೦s o 


೦೦೦೮ 


ಭಣ 


Bepre Br 
‘ome Yee Beppe 


ce 


[) 


0೦'೦೦} o 


©0'0ot ol 


Beppe 


1 Berg. 


0೮೮9 8 


F% opohv. [2 
seo Deeg Beppe 


[] 
po] 
ಇಂದ ಸಿಂ | 09 
೦9 
ಇಟಮಿದಿ tu ನ 
00001 oo 69 
೧೦೦೫ f } =] 
[oS 
೨೮೦ಕ '೦೦'೦ಕ hewog | Doping [YS 
೦೦:೦8 } 4 4 
pS 
೦೮'೦ IN 0೦೫ ಇಂಗ Beep 1s | 
ona Son ? 
fee [potowea] Fes [cexyes pe ae ಸ್‌ pe 
ಡಲಿಳಿದ್ಯ೦ಿಣದಿ ಅಳವಿ ಈಡಿವಿನಳ ಧನಣದ [ad wpm ete. [Son 
Fer Bes ಟೂನಿಡ ಬಿಂ೪ಂ ುಣಟನಸಂಂರ ೦8 ಜಂಮು ಔಟ [oS ower 2c | 


ಕ್ರಮ: | ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಶಾಲ್ತೂಕು [ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ಇಹ ಪನಾನನ್‌ ನಾರ್‌ ನವರದವಾ ಇಷ್ಟನಷ್ಟ 
ನಂಖ್ಯೆ | ಜಲ್ಲೆ ಹೆಸರು (ಮ ಪು ನರ ಸನ್‌ ತತರ್‌ವನವರ್‌ 
ಸಂಖೆ Wisc E TST 
ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ “ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 
[x ತವನಾಣ್ಣ ಸಾಗರ ನಸ್ಗಾತ ನ್‌ 
7 
10.00 1 10.00 1 10:00 
[7-1 ಶವಮೊಣ್ಣ ಸಾಕನ ನ್‌] | 


'ತಾರಹಕ್ಯನ ರರ 
ಶಿವಮೊದ್ದ. 10೦.೦೦. 5 ರ 100.00 
ರ ಶವಷಾದ್ಧ ಶವಷಾದ್ಧ ಈ ಇರರರರ 
f [=o] 
100.00 ಕ [2 100.09 
a ಕವೆಮಾದ್ಧ 'ಹಾಕಹಾನಸ್ನಪ್‌ ರರ್‌ರರ 
[=] 
100.0೮ | 10 10 100.00 
ಕಠ ತಷಮೊಡ್ಡ ತಷಮಾದ್ಹ ಕರರರರ 


82 | ಗ್ರಾಮಾಂತರ 


3೦೦.೦೦ 4 14 ಐಂದಿ.೦೮ 


೦0'೦ [e) Repro [eel Leeeg oot 
ರಿಂ o } pe 66: Begacig 6ರ 
'೦೦'69; + 691 ವಿಬೀಂ [8 Bempe 86 
[ee 8 ©0008 | Lem Le Depp IN Le 
೦೦೦೦8 8 ೦೮೦೦೫ [8 I pen 96|  Pepsg 6 
'ಎಪ69. Ks of ಎಕ69 "೦೦೫ 7 
ce 
L _! {sees || org 96 
00001 or ರಂ or o0'oo1 
೪6 
Rl; IN | J ~ TR - Bere | ve 
೦೦೦೦9 p ೦೮೦೦9 00೬ ಔಂಭನಳಯಾ 
[ 
00009 [wm 
[000 o 
೦೦೦೦9 ol 
00°೦9 ol 
00's a 
[oe 
0೦೦9 a 
೦೦೦೦ + 
[ocvoor 8 | ( r 000೦; Deyeee ೨8 [ pe [eel 
00೦9 } sp n "7 
+8 
ವಿಫಲ 
೦೮೦೨ [ ೦೮೦೮ Bepree sung | va 
0೦೦ 0 90'೦೦೮ i; Bestios [3 Depemg [oe] 
Hon a ಸಂದ ೩, ಸಂದ ೧ ಔಡ | ಜಟಾ yl 
Fos | poeumes] Fess geen Fw _ [popes] Fer Bens "ಡಣಂಜ ನಂದ 
ದಿಳಿಆಬಿ೧ಿದ ಅಫಾವಿನಾಂಣವ ಅಜಂ po y ಜನ coke ats | som 
For Boa peg poowed Hap e70 ಮು ಧಾ] ನೆಂ eve aes }] E 


ನಾವಾರು: § 
7 
AN 5೦.೦೦ 


10 


| ಕನಷಾಡ್ಗ —T 7448.69 93 21೦6.2೮ 7 38.60! es) 76684 75] 625669 
1 'ಹುಮಪೂರು Hl ಹಮಾರ 1475ರ 147.50 
1 ದುಚ್ಚ R 

") pl 147.60 

ಇರಕರರ ರ 1ರರನರ 

K ೭ | ತುಮಕೂರು, 'ದುಚ್ಚಿ 

2 ತುಮಕೂರು Np! 2೦ 100.0೦ 
3. ಧುಷುಷೂರು || ಶಾಸಕರು.ದುಣ್ಟ eI ka Hei 1s 1442 
4 ್ಯಃ 2೦೦.೦೦ ೩4೦ 2೦೦ 40 2ರಿ೦೦೦ 
ಕ ತುಮಕೂರು 5] ಇನ್ಸನಾಸತನಹ್ಳ ಶಂ೦.೦೦' ಅ ೦.೦೦ 
:6 Ee FT goo 5) 3ರರನರ sf 8000೦ 

2 ಮೊರು 10 'ಈರಿ.೦೦' 


೦.೦೦ 


ರಿಂ'೦ಕ [5 ೦8 () —Jo00a 2enoce 5 [ro] [3 
೦೦೦೦೪. 8 0೦೦೦೫ 2೦೦೦೪ 20s ka ker 8 
[ee ? [= ¥ loss Banc L [oer 7 
೦೦'೦೦೪ 8 [seers _Joo:00y 3a 8 [ oe] 9 
೦೦೦೦೪ ( f 00'00% ou 0000 [es kl ಅಂಬ fe) 
೮೦೦೦8 pS a}. ೦೦೦೦8 ೦೦೦೮ nemo Im ಣೂ ¥ 
೦೮೦೦8 8 ೦೦೦೦೭ pS ೦೦೦೦8 TT ಳಂ | ಇಂಗ [3 
00೦೭ ಈ [ oc ಪ [000 ಇಯ | ಕ ROT F1 
0000೪ 8 7 FY 00'೦೦೪ ಣಿ ll Sis ಅಂ fl 
966: so fe Jo » [o, ಶಂ'ಲಕರಶ SNe 
೦೦೦ [1 Wi O0'0u WE ಔಯ Lh ees 
ಕ = ಗ 
[oer [oz o0'o0k Bo IN| ಲಾಗಿ fe 
[Ss ೦೮ "TY [x ಸ Ne 

Na Bo TT 
6೦೦ [d ೦೦೦೦೫ 

pt 


ಯಾಂ 


ಔಣ 
ನಾಮು $ಸಂಯಾ। 


ನಾಂ 


ಉಣ ಲಗೇ 
ವಳ ಖಂ 


wom 


28 ನ್‌ 3೦೦,೦೦ [2] 8 30೦.೦೦ 

7] ಹನ ದಾನ ಕನ್ನಡಮತ್ತಾ 'ಕಕಕರರ 51 ಕರರ 
ಹುಪಿ 

29 or 12 226.೦೦ 
ಕಠ 'ಉಡುಖ' ಇಂ | ರಾಲಾಜ ಮೆಂಡನ್‌ 1ರ5.ರರ pe 05:೦೦ py ೦5.೦೦ 
Fei] ಉಡುಪಿ ಶೂ ನ್‌ಪೌನೀಲ್‌ ನರರ ರ85 

ಹುಮಾರ್‌ 

st 1೮ 6೦೦ 15 6೦೦.೦೦ 
Kc] ಇಡು ಹಂದಾಷುಕ 

po 2೦೦.೦೦ [) ೦.೦೦ 


0೦೦ [e] O0ook opie: [C3 
ಮಂ ಖೂ ನಔಣ 18 
0೮'e [3 0೮'s, [3 ೦೮'8; po ೦ಕ 
| 4 _‘ev-ooeivue ಖೂ ೧ಔ ಅಕ್ಷ 
00೦6 [ 0೦'se } [eee] Bu . 
k s-poxbug gus gE [ 
[a 07°73 [3 Ny [oox-73 t po a 
o0er£ | “e'n-nouiow }_ ee pos ge 
0೦'s} ] 901 8 00's [ye 4 ge cE Ll 
[9000s [se ] IR ೦೦೦ ve Ee we | EN Se | | 
000” ' ov 000೪ ನ್ಯ PN se ofa 
| ~escoioe a 
0000೫ [er ೦೦೦೦೮, EY ೦೮೦೦8 Pee | sane 
0೦'s 
00'೦೦೮ 
೦ಕ'9ಕಂ 
ooo 
೦೦'೦೦ಕ 
O9'9 
ಲ೮೦೦ಕ 
00'0೦0೮ 
o0'o0¥ 
O0'o 
00°೦೦ 
00'0೦೪ 
[> 
00೦88 
0೦'೦ 
೦೦'೦ 
Eee 
ನಲದ ಇ ee ave | Seon 
Reps Boy ಟಿಸಿ ನಂಳಂರ ಏೂಲನೀಕಅರಿ ಆಂ ಬಿ 8 ನೋ ನಿಲ ಸಔ | 


ಕ್ರಮ | ಪ್ರವಾಹ ಎಡಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಅಪ ನಾ ಾಾನನಾನ ನರವ ನನನಪ ನವ್ಯಾ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಜ್ಲೆಗಳ ಹೆಪರು ಕ್ರಮ ಸಚಿವರು ಪತರ್‌ಆರ್‌ನವ 7 —~್‌ನಾರ್‌ | 
L ಸಂಖೆ ತಂ 'ತಾಮದಾನಣ] ಮಾತ ಠಾವಾಣಾಾಣ ಮಾಡ್‌" ಕಾಮುದಾರಣ ಮೊತ್ತ 
$ ಇ ಆಈ ಸಂಖ್ಯೆ “ತ ಸಂಖ್ಯೆ ಚ ಸಂಖ್ಯೆ 
1 ನತ್ತ ಕನ್ನಡ 'ಸಾನಾರನ್‌ನಾಣ್ಠ್‌ | 5ರರರರ 1 
22 1 ತಂ೦೦.೦೦ 


ಸಾನಾರ್‌ಇನಾಯ್ದ 


1560.೦೦ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 700.30 2೧! pe 64] 30000 416] 700080 
% ನಜಹುಪಾಕ 'ದಾವರಕಷ್ಠರರ 45508 % ರರ 
1 1 [2] [2 4೦೦.೦೦ 
2 ನನಹಾಪಾಕ 2" 'ಮದ್ಧಾಣಹಾಕ 4ರರರರ py 4೦೦.೦೦ 
[3] ನನಡಾಪಕ ನನರ | ಕರರರರ ಕರರ್‌ನರ pS 
3 [3 3೦೦.೦೦ 
3 ನನಯ 'ಬಫನನ್‌ಪಾಣಾವಾಕ| 2ರರರರ 
2೦೦.೦೦ 
4 ‘ 2 200೦೮ 
KE) ನನಯ ನನನ್‌ ವಾಡೌವಾಹ ನರ | 
೦.೦೦ 
5 4 5 4 ಆ.೦೦ 
ಕ ನಿಜಯಪೌರ pS 'ಬಬಲೇಶ್ನ್‌ರ ನನ.೦ರ PY 22] pS 22.೦೦ 
ಸ 'ನಜಯೆಪುರ್‌ ಇಂಡಿ 2ರರರರ 10 
7 2೦೦.೦೦ 10 29೦,೦೮ 
2] ನನSಾE ನ ಸನ ಪರಠರಕ [) ೦೦೦೮ I 10 26೦೦೦ 
7] ನಜಹುಷಕ 'ಮಹದ್ಧೌಜಹಾತ 1ರರರ:ರರ ರರರ'ರರ 
9 10 10| 100000 


೦೦೦೮ ಐ 0೦೮ [3 7 


2೦'೦೦೭ pvp 


೦೦೫೫ b ಕ 


೦೦೮೫ b 


pa 


[0000s or FE eee 
ಭಂ ಬಂ 
'ದಂಯಲ೦ಇಡಿ 
೦೦'ಲ೦ಕ [ ೦೦೦೦8 | ಕ್ಷ 
೦೦೦೭8 [3 pa ಎಕ ಸ 
9 vot Toop: pcecroncg 
pe ೫ 
“ನಂW 
ಇಂ 
೦೦೦೦೫ _ |e ೦೦೦೦8 | NE 
000 [<] ಕಠ og 
HOR 'RogoRG 
fe ೦೫4೮ ಶಕ 
೦೦೦ 9 IN | Rem | Ammons 
Ik oo'Gor ‘econ I [A 
೦೦೦೫ ° Ios pS yh pe 
೦೦೦೦8 | ಳೀಂಂಭೀಣ ಮಯಂ pacro ೦೫ | 


00೦೦ 00'00s Perdpecs pris Li K-18 
೨೦ » ೨ CS RN SS ny | 
೦೮೦೦ ತ್ರ ೦೦೦% _ |ಕ ೦೦೦೦೬ cpepgap | Deron ೫] 
90'೦೦l cd [23 
| 00೦೦೬ y ©0001 pews | Betposac pN 
0೦'೦9 ಈ 7 [13 TF 
4 00°09 ಈ ©00೨9 Long PRL (3 
೦೮೦8 © ಅತ bz [o> axons | [ome oR Wb 
00'6t [78 Wi [e.3 
T- 9೦6೪. El o06v [uso ‘pogo Acons [e 
Ron p ನಂಗ ೫ ನೊಂದ 8 ಸಂ ಘಾ ? 
Bee [poses] Eee pgeuses Fe poe] Fey ಡಿಟಂಟುಂ) ಸು ೦ಜಿ 
ದಲಲದಾ೦ಣದ [a ಆಡಿನ pes ಧಿ an ne | on 
Peps Bos CBHORG serogad papaesyo e5E ನಮಿ ee] ee meg | 


ಕಮ | ಪ್ರವಾಹ ನೀಡಿಡ ಪಾಲ್ಲೂತು [ಮಾನ್ಯ ಗಾಅಪ ನಯಾ ಗಾನಾ ನಾರುವ ನವರ ಇಷ ನಾತ್ತ 
ಸಂಚ್ಯ | ಜಲ್ಲೆಗರ ಹೆಸರು | ಸಚನರು ಸರ್‌ ತಷರವವರ್‌: 
ಸಂಖೆ ಹಂಲ್ಲೆ 'ಹಾವಾಣಾರಣ್‌ ಮಾಡ್ತ ಹಾವಾಣಾಕಃ ನಾತ್ರ [ನಾಮದಾಕಣ RE 
i ಮೊತ್ತ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ “ಆ ಸಂಬ್ಯೆ ಆ ಸಂಖ್ಯ 
Eo 
ಮುದ್ದೇಣಹಾಲ' 
ವಿಜಯಪುರ 2೮ 180.00 20] 000 2೦ 180.6೦ 
ಸಕ ನರೆ 'ದೌವರಸಪ್ಪರಣ 
p 26 | ನಿಸನ್ನೇತ್ರ 15೦.೦೦ 15 1೦.೦೦ 5} 15೦೦೦ 
27 ನನಾ ಸಂಧಿ ನಸ್‌ಸ್ಗಾತೆ | 
27 78,0೦ 12 78.09] 
8 ನಧಯಪಾರ ಸಂಧನ' ನಸ Ri 
2೮ 2೦೦.೦೦ 10| 20000 10 20೦.೦೦ 
Fr] ನನಾ 'ನಸವನವಾಗಾವಾ-| 1 


29 


00'0೦೪ Ol 


| : 
SC CES ET NS SN EE RN SSRN Te 


wL'6ಕ ಅಕ | [ vem ಈ 

೬-6 ಅತ sucege | Bupetro ಈ 
೦೧೦೦9 ಈ ೦೦೨ ER 0000s mo # cuerpo 4 

1 
ಏಿಂ'66 ಅಕ ಎ66 ಏಕ: ooo ot 
— | "ಆ ಧಿಯಾ [ee [7 
೦೦೦೪ ೦೫ | 0೦೦೦೬ [o ೦೦'೦೦1 ವಿಳಾದಿಂ 8 ಆನೀ [1 
0000 ೦ಕ ೦೦'೦೦ ೦8 ೦೦೦೦ . Qumeco 
foe] 
8 

೪೦೦೦8 4 Tf L 

೦೦'೦೦ಕ 8 ೦೦'೦೦ಕಿ pepeemg Quer L 
೦೦೦೦೫ Kd ೦೦೦೦8 ಶತ ೦೦'೦ಂಕ Gupego {© Queso 9 
S19 pr p 
[. [=a stg vi 9೬1 Quatro Que [3 
ತ೦'6 13 T *” 

ಶಂ'ಟಲ e ಪ೦'ಆ 
0೮0೦8 _ [i Tos co 


sss [ors en Js [ae es 
000% [8 00001 |S ESN ES AEN RR SS 
ವ೦'೦ [°) ೨೦:೦೮ 
_} | 1 ಇಭಿಂಣ ವಿಜಯಂ op 
00:೦ To 00:0೮ [4 
i seamspos: | ನಂಗಡ | ೦೪ 
) |S W| ] ೪೦೫ kad poerones pS 
©೦'೦ [°} ©0೦೦೦, ES 
% lk -l ef ಅಂಜಿ pero [Ng 
0೦೦೦s [3 00೦೦S ೦೦೮ [14 
WR Lupe Lone kad 
Son a Kee own So | 2 
Bee [poersesl Fee gees! Fey ಆಶಯ 3! ನಿಟಂಲಜಲ)" ನಂದ 
ತದಿಲಲಡ್ಯಾದಿಣಿಡ ಆಳದಿ್ಯವಕಾವ ಇಡ್ರಿಂಣಲ ಯಹಲದ [a ನಖ ೧ನೆ ಣ Seow 
Feet ಿಬಿಂನರಿ ನಿಲಳಾರ ಬನಿಬನಂ್ಯರ ಅಂಧ ೫5ಮು ಕನೀಗ| ಇಜಹೆದೀ ಎ೪ ಖಂಡ | 


ಕಮ ಪವಾಹ ಎಂಣಿತ 
ಸಪಂಃ ಜಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಪರು 
ji ಅಮ 
ಸಂಖೆ 
8 
Ke} 'ಸಾನ್‌ಶ 
13 
Kr ಸಾದನ 
14 
KC] ಹಾದರ pe 
1ನ ಯಾದಗಿರ 1 
[Er] ಸಾದರ 
7 15.೦೦ 
159200 [er 857000 149501.83 


Ene 5 


ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ರವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ;106 ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
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ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ. ಮಾನ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ನರು (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ರವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಸಂಖ್ಯೆ:106 ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
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ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ಮತಳ್ಟೇತ್ರದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. 5054-03-337-0-75-059 ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಕಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಳ್‌ ಮತ್ತು >] 
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
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ಪಿಂಯಾಪಟ್ಟಿಣ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನೇರಳೆ - ಸಂತೆಮಾಳದಿಂದ 
[ದೊಡ್ಡನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ ನಿಲಪಾಡಿವರೆಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭುವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 
0.00ಯಿಂದ 5.50 ಕ.ಮೀ.ವರೆಣೆ) 


ಚೆಕ್ಕನೇರಳೆ 230577 | ಕರಾರು ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
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ಶೀ ಮಹದೇವಳೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ರವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ106 ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು, 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 'ಮಕಳ್ಸೇತ್ರದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಳೆ ಮ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
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1 | ಚೈಲಕುಖ್ಛಿ [ನಕ್ಕಹೊನ್ನೂರು ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಭಂದ್ರೆಯ್ಯವ :ಮನೆನರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಬಾದ್ಯ |  ಜಿವಸಂತ 29560 | 28/09-20 | ಮಜಗಿದದೆ 
(ಸ೦.008.ಮೀ ಯಿಂದ 1258.ಮೀ ಬರೆಗೆ) My 
2 ಕೊಪ್ಪ [ಕೊಪ್ಪ ಗುಡ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಳಿರೆವರೆಗಿನ :ದಸ್ತೆ ಮಳೆಯಾನಿ ಯರಸ್ಥಿ ಜಿ.ವಸಂತ 2302965 219/2019-20. ಮುಗಿದಿದೆ 
[¢ )ಹಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 2.ಉಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ) 
3] ಮುತ್ತೂರು [ಕಯರಬೀಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆ.ಎ.ಮಹಬೇವ 2303030 2029-20 | ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಸ,0.008.ಮೀ ಯಿಂದ 2508.೦ ಬರೆಗೆ) K 
4 ಕೊಪ್ಪ  |ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಸೊಸೈಟಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ಗಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುಂಸ್ಥಿ ಕೆ.ಎಸ್‌.ಕೃಣ್ಣೀಗೌಡ | 2306301 221/2019-20 | ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಸ.0.00ಕ.ಮೀ ಯಿಂದ 3:008.ಮೀ ವರೆಗೆ) 
8] ಅಂಸನಾಡ |ಮೂತನಹಳ್ಳಿ ನಂದಿನಾಭಪುರ- ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಲೆಯಿಂದ ನವಿಬೂರಮ್ಮನ ಇ.ವಸಂತ 2303008 222/2015-20 | ಮುಗಿದಿದೆ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಮರಿ (ನ.ುಗತ.ಮಿಃ ಯಿಂದ 3೧0ಕ,ಮೀ ವರಗ) 
6] ಮುತ್ತೂರು |ಕೊರೆಲಯೊಸಳ್ಳಿ ಅಯಿರಬೀಡು ರಸ್ತೆ.ದುರಸ್ಕಿ (ಸ008ಿ,ಮೀ ಯಿಂದ Rx Sp ಘಂ 
ಕಮೀ ವರೆಗೆ) 
7 | 'ಹಲಗಳಹಳ್ಳಿ |ಥೌಜನಬಿಳಗೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಚರಿದಿತಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಾನಿ' ದುರಸ್ಥಿ ಎ.ಆರ್‌.ಶಂಕರೇಗೌಡ] 2306280 24/2019-20 | ಮುಗಿದಿದೆ 
(ಸ.0.008.ರ ಪಂದ 3.008.ರೀ ವರೆಗೆ) 
[ ಚಿ.ವಸಂಕ 20st } 225/0009-20 | ಮುಗಿದಿದೆ 
9] ಚಪ್ಟರಡಡಳ್ಳಿ |ನಸತರ ಬಿಳಗುಲಿಯಿಂದ ಮಂಟಿಟಿಳಗುಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಬಂದ್ರ 23056 | 226/2n9-20 | ಮುಗಿದಿದೆ 
(,0.008.ದ೬ ರಿಂದ 3.॥8.ಮೀ ಬರೆಗೆ) 
10 ಭಂಸಹಳ್ಳಿ [ಳನನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೀಗೂರುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಿ.ಪಿಹರೀಶ್‌ 2306288 2212 ಮುಗಿದಿದೆ: 
(0.0೧8. ಯಂದ 2.008,ದೀ ವರೆಗೆ) 
ಬೌಟ್ನಿದೆಯರ “ಹೊಸ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ರಾಮನಾಭಖಯುರದ 
| ಚೆಟ್ಟಿದಯುರ [ಮ್ಯುಚ್ಯತಸ್ಲವರೆಗೆ ಕನ್ನಿ ಮಳೆಡಾವಿ ಮೆನಿ (ನುಗಟತಿ.ಮೀ ಮಂಡೆ ಆಡೆ.ಲೋಕೀರ್‌ | 23066 | 228/2009-20 | ಮುಗಿದಿದೆ 
3.wi8.ಮಿೀ ಬರೆಗೆ) 
& (ಸ 
121 ‘೪ooe |ಕಳಿಯೂರಿನಿಂದ' ಕುಳ್ಳಯ್ಯಳ ಕೊಪ್ಪಲಿನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಾನಿ ಮಸ್ಕಿ ಎಸ್‌.ಎನ್‌. NR recs] suns 
(ಸ:ರ.008.ಮಿೀ ಯಿಂದ 2.008. ಹರಗೆ). ಶಿವಕುಮಾರ್‌ 
3] ಕಣಗಲು |[ನುರೆಗಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು 2.00 i320 ಪಿ.ಪಿಹರೀಕ 230626 230/2019-20 | ಹಮಗಿದಿದೆ 
_ನನಿನಳದಾನ ಮುರಸ್ಸಿ (ಸ0.08.ಮೀ ಯಿಂದ 2.008.ಮೀ ವರೆಗೆ) 
'ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಂಡೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಳಂನಿ ದುರಸ್ಕಿ (ಸ.008,ಮೀ ಯಿಂದ ಮುಗಿದಿದೆ ಬಿಲ್‌ 
¥ ಈ 74 ಮಃ .ಮಸೆಂತ 2303143 23/2019-20 
14 |ಹೊಡ್ಮಲೇಲಾು | ವ್ಯ ಬರಗ) 120 075 ಸಾಮಾನ್ಯ | ವಸರ | 4 'ಜಾವತಿಸಬೇಕು 
15| ಂಶಲಾಖರ |ಎಂ-ಬಿರಸ್ತೆಯಿಂದ. ಬೋರಿಜೊಸಹಳ್ಳಿ "ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 250 159 ಆರ್‌.ಲೋಕೇಶ್‌ 2306304 2321209-20 | ಖ್ರಾರೆಂಭುನದೇಕು 
(¢ 8ಿ.ವಿಂ, ಯಿಂದ 2.5೧ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 
16 | ದೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು |ಕಲರ-ಆರ್‌.ಹೊಸಡಳ್ಳಿ. ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಮುರಸ್ಥಿ (ಸ0.0೧8,ಮೀ ಯಿಂದ 2.45 125 ಪಾಮಾದ್ಯ | ಆಲ್‌.ಜೋಕೀಶ | 2306627: | 23/2019-20 | ಮುಗಿದಿದೆ 
EB 2.05ಕ:ಮೀ ಪರಿಣಿ) 
1 | ಹೊಡ್ಡಬೇಲಾಳು |ಬಿಸಭಾಪುರ ಗೇಟ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಮಳೆಹಾನಿ ಯರಸ್ಕಿ(ಸ.೧00ಕ.ಮೀ 190 115 ಸಾಮಾನ್ಯ |  ಜಿ.ವಸಂತ 2303152 24/2019-20 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ky |ಯಿರದ' .908.ಮೀ ವರೆಗೆ). 
18] ತರನಲ್ಲಿ ಎಂ. ರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕರನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನತಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ 380 180 ಎಸ್‌ಪಿ ಚಂದ್ರ 2305713 | 235/2019-20 | ಪ್ರರತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಂಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 3.॥8.ಮೀ ವರೆಗ 
ಇನ್ನು ಮೊತ್ತ ೫5 2634 |S 


ಶ್ರೀ ಮಹದೇವಳೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ) ರವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ106 ಉತ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು. 
ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಿಣ ಮತೆಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಹಾನಿಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ 


ಅನುಬಂಧೆ-5 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 


ರಾಜನಬಿಳಗೂಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗಂಗನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ದುರನ್ಕಿ ಸ0.008.ಮೀ ಯಿಂದ 1.908.ಮೀವರೆಗೆ 
ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಗೂರುವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.50ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 

ದೊಡ್ಗಪರವ ಸೂನ್ಕನ ಹಠಿರದಿಂದ ಲಕ್ಕಿ ಗಾರ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸಂ008.ಮೀ ಯಿಂದ 1508.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಆಯರವೇಡು ಮುಸ್ಸಿಂ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.000ಕ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.708.ಮೀ ವರೆಗೆ 
[5 [ನುಡ್ನೇನಯಳ್ಳಿ ಕರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಸ೦008.ಮೀ ಯಿಂದ 07008.ಮೀ ವರಗೆ 
| 6 [ಕೊಪ್ಪ ದುಡ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಮಿ ಸ.0.008.ಮೀ ಯಿಂದ 0.7008.ಮೀ ವರೆಗೆ 
77 [ನನ್ನವರ ಗ್ರಾಮು ಗ್ರಾಮ ಪಂಬಾರುತಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಮಳಜಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸಂ008.ಮೀ. ಯಿಂದ 02008:ಮೀ ವರೆಗೆ 
es ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಾವಲಾಳುಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.5008.ಮೀ ವರೆಗೆ 
75 [ಬಾನಲಾಳು ಹಂಡಿತವಕ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರನ್ತೆಯೆಂದ ಪಿಕಪೌವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಸ೦008-ಮೀ- ಹಿಂದ 0.7008.ಮೀ ವರೆಗೆ 
| 0 'ಹಂಡಿತವಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಿತ್ತೂರು ಕಂಪಲಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಕಿ ಸ.0.008.ಮೀ ಯಿಂದ 


2.008.ಮೀವರೆಗೆ 

12 |ಹಂಡಿತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆಮೇಗಲಳೊಪ್ಪಲು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ.0.00ಕ.ಮೀ. ಯಿಂದ 2.25ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
13 |ತುಂಬಾರಕೊಪ್ಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 0.008.ಮೀ, ಯಿಂದ 1.008.ಮೀವರೆಣಗೆ 
CS ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಮಿ ಸ0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.4008.ಮೀ ವರೆಗೆ 

15 |ತರಂಡಿತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಂಪಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 'ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.5008.ಮೀ ವರೆಗೆ 
16 [ಸೋಮಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದಮರಸ್ಕಿ 'ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.5008:ಮೀ ವರೆಗೆ 
17 ದೊಡ್ಡಹರವೆ ರಾಜು ಟಿ.ಎಂ. ಮನೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಜಯ್ಯ' ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿ 'ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.5008.ಮೀ ವರೆಗೆ 
18 [ಕೊರಲಹೊಸಳ್ಳಿ ಆಯಿರಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಕಿ ಸ.0.008.ಮೀ: ಯಿಂದ 0.2008.ಮೀ ವರೆಗೆ 


[ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿದಪುರ ರಾಮನಾಥಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಮಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.5008.ಮೀ. ವರೆಗೆ 
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“0೫ 
ಹಿಲಂಧ ಂಲಂಬಂದಲ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರಗಳು 


40 |ರಾಜನಬಿಳಗೂಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಸಿ ಸ.0.008,ಮೀ. ಯಿಂದ 0.2508.ಮೀ ವರೆಗೆ 


| 41 [ಐಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ0.008.ಮೀ ಯಿಂದ 0.2508.ಮೀ ವರೆಗೆ 
42 |ಕಣಗಾಲು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳೆದ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂ೦೧8.ಮೀ ಯಿಂದ 02508.ಮೀ ವರಣ 


ಕೊಣಸೂರು: ಗ್ರಾಮದಿಂದ" ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ದೇವಸ್ತಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಮೂರೂರಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಸ.0:008.ಮೀ, ಯಿಂದ 0.2508.ಮೀ 'ವರೆಗೆ 


ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರನ್ಮಿ ಸ0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 02508.ಮೀ ವರೆಗೆ 
| 45 [ಜೆಳ್ಕರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಳೆರೆನೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಕಿ ಸ೧00ಕ.ಮೀ. ಮಿಂದ 0.208.ಮೀ ವರೆಗೆ 
46 |ನೋಮಲಾಪುರದಿಂದ ಕಾನೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಜಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.2508.-ಮೀ ವರೆಗೆ 


ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯುಂದ ರಾಮನಾಥಪುರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.00ಕ.ಮೀ. ಯಿಂದ 
0.2508.ಮೀ ವರೆಗೆ 


48 ಚಪ್ಪರದಜಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಿಕಪ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0008.ಮೀ. ಯಿಂದ: 0.2508:ಮೀ 'ವರೆಗೆ 
| 49 [ಹಳಿಯೂರಿನಿಂದ ಕುಳ್ಳಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲಿನವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಮಳೆಕಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0250ಕ.ಮೀ "ವರೆಗೆ 
| 50 |ಆಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಗಂಗನಕುಪ್ಸೆ ಮಳೆಹಾನಿ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಕಿ ಸಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.2508.ಮೀ ವರೆಗೆ 
51 |ಬಸಲಾಪುರ ಗೇಟ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.08ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
52 |ಕೋಗಿಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕರೆಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.00ಕ.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.2508.ಮೀ ವರೆಗೆ 
53 ಅರೇನಹಳ್ಳಿ ಕಂಡೇರಿ 'ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ 'ದುರಸ್ಕಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.908.ಮೀ ವರೆಗೆ 
54 ಎಂ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೋರೆಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 1.50ಕ8.ಮೀ ವರೆಗೆ 

55 |ಕಲೈರೆ-ಆರ್‌.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.008.ಮೀ: ಯಿಂದ 2.05ಕ8.ಮೀ ವರೆಗೆ 

[ 56 [ಮಾಕೋಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆರೆಮೇಗಳ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.008.ಮೀ. ಯಿಂದ 0.4508.ಮೀ ವರೆಗೆ 
57 ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಮಠದಳೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಮಿ ಸ.0.008.ಮೀ ಯಿಂದ 0.4508.ಮೀ. ವರೆಗೆ 
58 [ತರೀಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಡೇರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಮಿ ಸ.0:008,ಮೀ ಯಿಂದ 0.4508.ಮೀ ವರೆಗೆ 


| [eer ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ ಸ.0.00ಕ.ಮೀ ಯಿಂದ 0.4508.ಮೀ ವರೆಗೆ 


5 [a ಬಿಳಗುಲಿಯಿಂದ ಮಂಟಿಬಿಳಗುಲಿ ರಸ್ತೆಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸಿ ಸ.0.008.ಮೀ ಯಿಂದ 0.450ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
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